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تقريم الطبعة الأول 


اطلعت بمشاعر ملؤها التقدير على مؤلف الأستاذ/ محمود محمد على صبره 
"ترجمة العقود الإدارية", والذي يكشف في مضمونه عن استعداد عميق لدى 
الباأحث للخوض فى غمار علم يعد من أهم فروع المعرفه المعاصرة2» وهو 


وقد جاء مؤلفه بأسلوب مشوق سهل يسهل على القارئ تفهمه والإستفادة منه 
روس نصدق .عن خدرة عريشبه تمتع بها الباحت. في هذا المجال. الحروا ولا 
شك أن هذه الإضافة الثمينة للمكتبة الإدارية تسد بفكر واع فراغا كبيرا تعانى 
منه فى هذا الفرع من فروع القانون» وتضيف للباحثين أصولا علمية رصينة 
تمكنهم من الإنطلاق إلى آفاق علمية جديدة فى مجال البحث والدراسة. 


أدعو الله مخلصا أن يوفق الباحث فى مواصلة جهوده الثرية فى هذا المجال. 


أ.د/ محمد المير غدى 
أستاذ ورئيس قسم القانون العام 
بكلية الحقوق - جامعة عين شمس 


تقريم (لطبعة الثانيه 


من أهم المشكلات التى صادفت المؤلف عند تأليف الطبعة الأولى من هذا الكتاب وغيره 
من أجزاء سلسلة ' ترجمة العقود ' مشكلة الحصول على نماذج عملية لأنواع العقود محل 
الدراسة. ومنذ صدور الطبعة الأولى» توافر للمؤلف عدد من النماذج الإضافية ذات الصلة 
المباشرة بموضصوع الكتاب. ولذلك رأينا تضمين تلك النماذج فك الطبعة الثانية, ولقد كان 
لإقبال القراء الأعزاء عى الطبعة الأولى أبلغ الأثر فى تشجيع المؤلف على تنقيح الطبعة 
الأولى وإدخال بعض الإضافات عليها. 


وفيما يلى أ الإضافات التى تم إدخالها الطبعة الأولى: 
هم أ م 


جزء عن الدعوة للتأهيل المسبق الدعوة لتقديم سابقة الخبرة). 

- نماذج الإخطار بالترسية (نموذج خطاب القبول؛ نموذج خطاب النوايا). 

> نموذج لعقد إنشاء طريق عام. 

- مقدمه عن خصائص وبنود عقود التوريد. 

- نموذج عقد توريد مواد. 

> نموداج عقد توريد وتصنيع معدات. 

- مقدمه عن عقود الامتيازء مع التركيز على الامتيازات البترولية وشرح تاريخها 
وتطورها ومفهومها وأهم بنودها. 

- مقدمه عن عقد المقاوله من الباطن مع شرح لأهم خصائصه وأركانه. 


وبعد, أرجو من الله العلى القدير أن يوفقنا إلى ما فيه الخيرء إنه نعم المولى ونه النصير. 


الولف 


تقريم الطبعة الثالثة 


صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في عام 65 تحت إسم "ترجمة العقود 
الإدارية"» ثم صدرت الطبعة الثانية تحت نفس الإسم في .١9948‏ واليوم في عام ٠٠١5‏ 
تصدر الطبعة الثالثة من الكتاب بعون الله وتوفيقه. ولعل النجاح الذي صادفته سلسلة كتب 
"ترجمة العقود" للمؤلف. بشكل عام. وهذا الكتاب» بشكل خاص» كان حافزا وراء التعديلات 
والإضافات الجوهرية التي تم إدخالها على هذا الكتاب. 


وقبل نشر سلسلة كتب 'ترجمة العقود" كان الاعتقاد السائد لدى المؤلف هو أن 
الجمهور المستهدف من هذه الكتب هم أولئك الذين يتصل عملهم بترجمة العقود من العربية 
إلى الإنجليزية» والعكس. وبعد نشر هذه الكتب. لاحظ المؤلف أن الجمهور الرئيسي لهذه 
السلسلة من الكتب هم المحامون ورجال القانون والذين يتصل عملهم بموضوع هذه العقود. 
وبالتالي» حدث تغيير في طريقة تناول المؤلف لهذا الكتاب في طبعته الثالثة الهدف منه هو أن 
يخدم الكتاب أكبر عدد ممكن من المهتمين بموضوعه بناء على نتائج التوزيع خلال الأعوام 


الماضية 


وعلى ضوء هذا الاتجاه الجديد. تمء أولاء تنقيح الطبعة الثانية بحيث تتناسب مع 
قانون المناقصات الجديد رقم 85 لسنة . وأضيفت أقسام تتناول المشاكل العملية سواء 
من ناحية إجراءات المناقصات أو ترسية وتنفيذ العقود. كذلك. أضيف مبحث عن الوسائل 
البديلة للمناقصات في ظل قانون اليونسترال النموذجي الخاص بالأمم المتحدة. كما. أضيفت 
بعض النماذج الجديدة المستخدمة في إدلار المناقصات مع التعليق عليها. وقد روعي أيضا في 
تناول المشكلات العملية في المناقصاتء بالإضافة إلى استخدام أسلوب الشرح المباشرء 
استخدام أسلوب الأسئلة والأجوبة وكذلك إعطاء أمثلة عملية وقضايا حقيقية لتوضيح النقاط 


وبعد. أرجو أن تنال هذه الطبعة الثالتة رضاكم. 


الولف 


تقريم الطبعة الرابعة 


بعد صدور الطبعة الثالثة من هذا الكتاب فى سنة .2٠١5‏ صدر القانون رقم (ه5) 
لسنة ٠٠١5‏ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 
48 لسنة ,١135/8‏ كما صدر قرار وزير المالية رقم 48 لسنة "٠.٠.5‏ بتعديل بعض أحكام 
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 85 لسنة .١13448‏ ونظرا إلى ما تضمنه القانون رقم (5) لسنة 
65 وكذلك القرار الوزاري المشار إليه من تعديلات مهمة؛ أضيفت إلى هذا الكتاب أجزاء 
تتاقئن الاثر»المثر تب عليهما فى شكل اسئلة و أخوبة. 


وكذلك أضيف إلى الفصل السادس مبحث كامل عن "عقد مشروع البوت" يتضمن 
مقدمة عامة عن هذا النوع من العقود الذي يُصنف ضمن العقود الإدارية» وأدرج نموذج لعقد 
مشروع البوت باللغتين الإنجليزية والعربية. 

وأسأل الله أن تحظى هذه الطبعة الرابعة برضاكم. 


اللؤلف 


" قبل أن يصدر مولفنا الأول * تريحمة العقود المدنيه: عقود البيع والإيجار والعمل والزواج 
والصيانة والخدمات " كانت النية تتجه إلى تاليف كتاب عن ترجمة العقود بشكل عام يضم كل 
أنواع العقود على إطلاقهاء ولكن رؤى أنه سيكون من الأفضل نشر هذا الكتاب على ثلاثة 
أجزاء بحيث يخصص كل جزء لكل نوع من النواع امس العفو المدنية 


والعقود التجارية (أى التى تخضع للقانون التجارى) ويرجع ذلك 0 الى سببين رئيسيين 


أولا: أن كل نوع من أنواع هذه العقودء كما هو واضح, محكوم بقانون يختلف عن الآخرء 
ومن ثم يخضع بالضرورة لأحكام ومبادئ وإجراءات قانونية مختلفة عن غيره من 
العقود الأخرى. وعلى سبيل المثال - بينما يخضع العقد المدنى (عقد البيع أو الايجارء 
مثلا) لإرادة أطرافه فقطء نجد أن العقد الإدارى (عقد الأعمال الإنشائية» مثلا) يخضع 
لقواعد ولوائح واجراءات معينة, بدءا بضرورة الإعلان عن العقد فى مناقصة عامة 
ومرورا بضرورة إتباع إجراءات معينة فى تقديم العطاءات وتوفر شروط معينة لترسية 
العقد, وانتهاء١‏ بإجراءات التعاقد. بل إن وثائق العقد نفسها تختلف من عقد لآخر حسب 
نوع العقد فبينما لا يتطلب العقد المدنى سوى وثيقة الاتفاق فقط - نجد أن وثيقة الاتفاق 
فى العقود الإدارية لا تخرج عن كونها نموذجا يتم استيفاؤه من جانب المتعاقد مع جهة 
الإدارة لاستكمال وثائق العقد. ويسبق هذا النموذج فى الأولوية قائمة طويلة من الوثائق 
الاخرى ؛ مثل كراسات الشروط الخاصة بإجراءات تقديم العطاءات» وشروط التأهيل». 
والشروط العامة للعقد. ونماذج التأمينات. والرسومات». والمواصفات». إلخ. 


ثانيا: نظرا لتعدد الوثائق التى تعتبر جزءا متمما لبعض أنواع العقود (العقود الادارية) وتنوع 
موضوعات البعض الأخر بشكل يصعب حصره (العقودا المدنية)؛ فإن مسألة مناقشة كل 
أنواع العقود معا فى كتاب واحد سيؤدى حتما الى أحد احتمالين كلاهما مكروهين ؛ 
0 الحق لتقصير المضرء أو التطويل الممل. 


ولقد كان لنجاح مؤلفنا الأول 'ترجمة العقود المدنية" أثر كبير فى تشجيع الباحث على 
مواصلة العمل فى استكمال هذه السلسلة. وقد روعي عند تاليف كتاب " ترجمة العقود المدنية: 
الجزء الأول " أن يتضمن - باعتباره يمثل أول حلقة فى هذه السلسة - أهم الأسس والمبادئ 
التى ترتكز عليها ترجمة العقود. ومن هنا يحتوى الكتاب على مقدمة عن أهم سمات اللغة 
القانونية الإنجليزية سواء من ناحية الخصائص الشكلية للوثائق القانونية» أو خصائص 
المفردات اللغوية؛ أو التراكيب المستخدمة لبناء الجملة القانونية. وهذه المقدمة تعتبر ضرورية 
ولاغنى عنها لفهم طبيعة ترجمة العقود بشكل عامء سواء كانت مدنية أو إدارية أو تجارية. 


ويكتسب موضوع إعداد وصياغة العقود الحكومية (وتعرف باسم العقود الإدارية) أهمية 
خاصة» اذ تثمير هده العقود عن غيرها من الأنواع الأخرى بان جهة الإدارة (الجهات 


الحكومية) تكون أحد أطراف العقد. ومن ثمء ترتبط العقود الإدارية بالأعمال التى تتم بين 
الجهات الحكومية وقطاع الأعمال مما يعطيها جاذبية خاصة لمختلف أنواع المستثمرين 
والشركات الكبرى المتخصصة فى القيام بهذه الأعمال. ونظرا إلى أن المشروعات التى 
ترغب الحكومة فى القيام بها تتم فى بعض الأحيان بتمويل جزئي أو كلي من جهات إقراض 
أجنبية» أو تتطلب خبرة فنية عالية فى تنفيذها مما يتوفر بعضها أو كلها لدى شركات أجنبية 
فقط. فإن وثائق العقد الإدارى تصدر عادة باللغة الإنجليزية» ومن ثمء هناك حاجة ملحة إلى 
ترجمة هذه الوثائق إلى اللغة العربية حتى يتاح للشركات المحلية التعرف على شروط العقد. 


ومن ناحية أخرى تشترط بعض الدول الأجنبية المانحة للمعونات إسناد كل أو جزء من 
المشروعات التى تمولها إلى شركات من تلك الدول لدعم شركاتها الوطنية. ويحدث فى 
حالات كثيرة أن تسند هذه الشركات الأجنبية بعض أعمالها إلى شركات محلية بموجب عقود 
مقاولة من الباطن. ومن أمثلة ذلك ما يحدث حاليا فى مشروع الصرف الصحى للقاهرة 
الكبرى. ومن هنا رأينا ضرورة تضمين هذا الكتاب نموذجا لعقد المقاولة من الباطن للتعريف 
باحكامه والمصطلحات المستخدمة فيه. 


وينقسم الكتاب الى ستة فصول رئيسية؛ هي: 
الفصل الأول: طبيعة وتطور القانون الإدارى 


يهدف هذا الفصل إلى إعطاء خلفية عن القانون الإدارى باعتباره هو القانون 
الذى يحكم العقود الإدارية. ونتناول فى هذا الفصل وظائف وخصائص القانون 
الإدارى» ومصادره. وعلاقته بالقوانين الأخرىء, ثم نناقش نشأة وتطور القانون 
الإدارى فى فرنسا حيث ولدء وفى مصرء وانجلتراء وأخيرا فى الولايات 
المتحدة. 


الفصل الثاني: عناصر العقد الإدارى 


ينقسم هذا الفصل إلى خمسة مباحث؛ الأول: مفهوم وطبيعة العقد الإدارى. 
ويتناول هذا المبحث السمات المميزة للعقد الإدارى وأركان العقد الإدارى 
وشروط صحته. وأنواع العقود الإدارية. 


الثانى: طريقة إبرام العقد الإدارى؛ ويتناول في مطلبين خصائص عملية 
والإنجليزية. 1 


الثاليث: إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة. ويتناول هذا المبحث الإجراءات 
التمهيدية السابقة على طرح المناقصة: والإعلان عن المناقصة, و 


تقديم 


العطاءات وسحبها وتعديلهاء وفحمص العطاءات» والتحفظات المصاحبة للعطاء. 
وتقييم العروض الفنية والمالية» ثم أسئة وإجابات على إجراءات المناقصات. 


الرايع: قواعد المناقصات وفقا للقانون النموذجي لليونسترال مع مقدمة عن 
الأساليب البديلة للمناقصات وفقا لقانون اليونسترال. 


الخامس: التأهيل المسبق للمشروعات مع إعطاء نموذج عملي لدعوة للتأهيل 
المسبق للمشروعات. 


الفصل الثالث: الوثائق التى يتضمنها العقد الإدارى 


ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين ؛ الأول: الشروط اللائحية للعقد الإدارى. ويناقش 
التعليمات التى ينبغى على مقدمى العطاءات اتباعها عند تقديم عطاءاتهم مع 
عرض نموذج مترجم لهذه الشروط. والثانى: النماذج الملحقة بوثائق 
المناقصة. وفى هذا المبحث نستعرض نماذج مختلفة مترجمة لاستمارة العطاء. 
ونماذج التأمينات (التأمين الابتدائى.» تأمين الدفعة المقدمةء تأمين التنفيذ 
النهائي)» ونماذج أمر الإسناد (خطاب القبول» أمر الإسناد. خطاب النواياء), 
وأخيرا نموذج اتفاق العقد. 


الفصل الرابع: عقود الإنشاءات والأشغال العامة 


ينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث؛ الأول: يتناول شروط عقود مقاولات 
الأعمال وفق لائحة المناقصات؛ وأنواع شركات مقاولات الأعمال الإنشائية؛ 
وأنواع عقود الأعمال الإنشائية» ومراحل تنفيذ عقد الإنشاءات» والمغازى 
القانونية لعقود الإنشاءات. والثانى: يتناول وثائق عقد التشييد مع عرض 
لعقد اإنشاء طريق» ونمودج مترجم لعقد تجديد مستشفى عام . ويتناول المبحث 
الباطن. وقواعد صياغته طبقا للدليل القانونى للجنة الأمم المتحدة المعنية 
بالقانون التجاري النموذجي الدولي (اليونسترال) بشآن صياغة العقود الدولية 
لإنشاء الأعمال الصناعية لسنة ,.١148/8‏ مع نموذج لأحكام عقد المقاولة من 
الباطن بالعربية والإنجليزية. 


الفوصل الخامس: عقد التوريد 


ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين ؛ الأول: يناقش تعريف عقد التوريدء وشروط 
تنفيذه طبقا للائحة المناقصات» وإجراءات اإبرامه. وأهم بنوده. والثانى: 
نعرض فيه ثلاثة نماذج مترجمة لعقود التوريد (عقد توريد مواد. عقد تصنيع 
وتوريد معدات. عقد توريد وتركيب وتشغيل معدات لمصنع حكومى). 


الفصل السادس: عقد الإمتياز 


ينقسم هذا الفصل إلى مقدمة وثلاثة مباحث؛ وتلقي المقدمة الضوء على تطور 
وخصائص عقد الامتياز وأهم شروطه وأنواعه. ويناقش المبحث الأول عقود 
الامتياز البترولية وتاريخها وأنماطها وأهم بنودها الرئيسية. ويعرض المبحث 
الثاني نموذجا لاتفاقية امتياز للبحث عن البترول وتنميته. ويتناول المبحث 
الثالث عقد مشروع البوتء ويناقش المصطلحات المستخدمة في مجال عقود 
البودتء ونشأة وتطور هذا النوع من العقودء وأنواعهاء ومفهوم تمويل 
المشروعات» وطبيعة وخصائص مشروعات البوت؛ وأطرافهاء ومراحل تنفيد 
عقد البوت» والعقود الأخرى التي يتضمنهاء وطبيعته القانونية» ثم نعرض 
نموذجا باللغتين الإنجليزية والعربية لعقد مشروع البوت. 


الفصطل الأول 
3 
طبيعة وتطور القانون الإدارى 
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ليست هناك طريقة واحدة لتصنيف مختلف أنواع القوانين؛ غير أنه 
يمكن تصنيف القوانين بشكل تقليدي إلى قانون عام وقانون خاص. 
وهذا التقسيم غرف منذ عهد القانون الروماني ولا يزال مستقرا في 
فقه القانون حتى الان. ويقسم كل قسم من هذين القسمين بدوره إلى 
فروع. وقد جرت العادة على تقسيم القانون العام إلى قانون عام 
دولى. وقانون عام داخليء ويقسم القانون العام الداخلى إلى فروع؛ 
هى: القانون الدستوريء والقانون الإداري. والقانون الماليء. والقانون الجناني بفرعيه؛ قانون 
العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. ومثل القائون العام ينقسم القانون الخاص أيضا إلى 
فروع؛ أهمها: القانون المدني الذي يعتبر أصل القانون الخاص كلهء والقانون التجاري؛» 
والقانون البحريء والقانون الجوىء وقانون المرافعات المدنية والتجارية!"). ويوضح الشكل 


)١(‏ هذا التفسيح. 


الشكل :)١(‏ تصنيف القانون إلى عام وخاص 


(١)‏ د. منصور مصطفي منصورء. 3 القانونية. الجزء الأول: نذ َأ نكه_القاهرة : مكتبة 
سيد عبد ألله وهيبه؛ 1515. ض ا صض 4" اكات 


:' الفصل الأول : طبيعة وتطور القانون الإدارى 


ويرى بعض الفقهاء أن القانون ينبغي تقسيمه بصفة أساسية إلى: قانون موضوعي وقانون 
إجرائي؛ وذلك لان القانون الموضوعي وحده هو الذي ينقسم إلى عام وخاصء أما القانون 
الإجرائي فلا يعتبر, من القانون العام ولا من القانون الخاص لأنه يضع إجراءات لخدمة 
القانون الموضوعي("). 

ويعتبر التصنيف الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة هو ذلك التصنيف الذي يقسم القانون 
إلى أربعة أنواع رئيسية من القوانين؛ هي: )١(‏ القانون الموضوعي /1210 50585]312]196 وهو 
القانون الذي ينشئ الحقوق والواجبات 0 وينظم قواعدها. ويختص القانون الموضوعي 
/1313 505562211976 بمختلف الطرق والموضوعات التي يتعامل فيها الناس. )١(‏ القانون 
الإجراني 13080[ (10]ء30[6) [700601013م وتقتصر أحكامه على تنظيم قواعد المرافعات 
والاجراءات القانونية. (") القانون الإختصاصى /122 10111501110221( ويتصل بالاختصاص 
القضائي أو الولاية القضائية. ومن أمثلة ذلك - القانون الفيدرالي 1318 1606121. وقانون 
الولاية 1218 563]6.» والقانون المحلى 1318 10©21.» والقانون الدولي 12300 21116722010221 
إلث. (:) القانون الحكومي 121 [0176572126172142ع وهو القانون الذي يتعلق بأعمال الجهات 
الحكومية. ومن أمثلة ذلك - القانون البرلمانيع5]3]01: واللوائح 4136101275ناع76 - اللذين 
يعدان من مصادر القانون الإداري 1918 20721215]12]106: وكذلك القانون العام (في 
بريطانيا) /121 60121202» إلخ. 0 


الجنائي ]1 5 ويختص بالجرائم والعقويات» والقانون المدني 17 57 اك 
العلاقات الخاصة بين الأفراد. ٠‏ ويقسم القانون المدني بدوره إلى فرعين رئيسيين» هما: 


أولا : القانون العام 12 0110نام ويتضمن القانون الدستوري /1206 25)1]0410021م»؛: 
والقانون الإداري 121 2011215]12]11. 
: القانون الخاصل 191 01117266 ويقصد به مجموعة القوانين التي تعبر عن الواجبات 
والالتزامات والمسئوليات التي يدين بها الأفراد والمنظلمات كل نحو الآخر. ٠‏ ومن أمثلة 
ذلك ما يلي:- 
- قانون العمل 1210 12001: ويختص بتنظيم العلاقة بين العامل وجهة العملء: 
- قانون منع الاحتكار 12107 372]1]51156: ويختص بالشكل المناسب للمنافسة 
- قانون الأوراق المالية +1230 10116165 ©©5: : ويحكم التعامل في أسهم الشركات. 
- قانون الضرائب 1318 «3]: ويتناول طرق جباية الحكومة للأموال. 
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ويبين الشكل (") فروع القانون الموضوعي طبقا للتصنيف الأمريكي: 


ا ! 


القانون الجنائى القانئون المدنى 

انار اانه ل | ال له 
القانون العام لاوا 1111726 
“ناآ عا[أطنط 


القانون الدستورى القانون 57 
نآ 121 )005 نهآ 151217 صق صلم 


مما سبق ينصح لنا أن القانون الإداري شو أحد فروع القانون العام. و يختص القانون العام 
بتنظيم العلاقات التي يكون أحد طرفيها على الأقل شخصا من الأشخاص الذين يملكون السيادة 
ويعمل بما له من سيادة. أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي 
تنشأ بين أشخاص عاديين لا يملكون السيادة. ومن هنا - فإن الشخص الذي له السيادة قد 
يدخل في العلاقة القانونية بإحدى صفتين ؛ الأولى : أن يدخل فيها بصفته شخصا عادياء فلا 
يستعمل ما له من سيادة؛ وهنا تكون العلاقة محكومة بقواعد القانون الخاص. والثانية: ان 
يدخل فيها بصفته صاحب سيادة؛ وهنا تكون العلاقة محكومة بقواعد القانون العام. فقد تشترى 
الدولة شقة لاستخدامها في بعض أوجه نشاطاتها دون أن تستخدم سيادتها في علاقتها مع 
البائع» وفي هذه الحالة يخضع عقد البيع لعقود القانون الخاص. ومن ناحية أخرى - قد تنزع 
الدولة ملكية قطعة أرض لاستخدامها في المنفعة العامة» وعندئذ تخضع العلاقات بينها وبين 
مالك الأرض لقواعد القانون العاه!"). 


)1( د. منصور مصطفي منصورء. مرجع سبق ذكرهء ص 51-156 


5 الفصل الأول : طبيعة وتطور القانون الإدارى 
تعريف القانون الأداري: 


تتعدد التعريفات الخاصة بالقانون الإداري بتعدد الأساتذة المتخصصين في هذا المجال. 
ورغم ذلك فإن الرأى الشائع يعرف القانون الإداري بأنه القانون الذي يختص بعمل الهيئات 
الإدارية؛ والرقابة على سلطاتهاء مع التركيز على وظيفتها وليس على تنظيمها!'). ويرى سير 
ايفور جينجز" أن القانون الإداري - متل سائر فروع القانون الأخرى - ينبغي تعريفه حسب 
موضوعه؛. ومن ثم يُعرّف القانون الإداري بأنه القانون الذي يحدد تنظيم وصلاحيات 
وواجبات المنظمات الحكومية. وهذا الوصف ينطبق على استخدام القانون الإداري في القارة 
الأوربية وأمريكا("). وطبقا لهذا التعريف الواسع فإن القانون الإداري لا يتعلق فحسب بهيكل 
الحكم المركزي والمحلىء وإنما يختص أيضا بالخدمات الاجتماعية ومرافف ق المنفعة 
العامة ( مثل المياه. والغازء والخدمات البريدية: والنقل؛» إلخ.) ومراقبة وتنظيم النشاطات 
الخاصة سواء لاسباب اجتماعية» أو اقتصادية. أو بيئية ( مثل التراخيصء وتخطيط المدنء. 
إلخ.)1. 


ويُعرّف الدكتور الطماوى القانون الإداري بأنه هو ذلك القانون الذي ينطبق على الإدارة 
بمعنيها العضوي والوظيفي. وهو يرى أن كلمة إدارة لها معنيان متباينان» الأول؛ عضوي: 
ومفاده أن الإدارة هي مجموعة منظمات تقوم بتحقيق تدخل الدولة الحديثة في حياة الأفراد 
البومية. وذلك تحت إشراف السلطات السياسية فيها. ويندرج تحت هذا المدلول السلطات 
المركزية (كرنيس الجمهورية. والوزراءء. والمحافظين) والسلطات اللامركزية الإقليمية 
(كمجالس المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى)؛ والسلطات المركزية غير الإقليمية 
( كالهيئات العامة ) والثاني. وظيفي: وفحواه أن الإدارة هي النشاط الذي تحققه الهيئات 
سالفة الذكر ويؤدى إلى اتصال الإدارة (بمعناها الأول) بالأفرادء فيجعلهم مستفيدين من 
الخدمات التي تؤديها المرافق العامة. أو مستحقين لتعويض ناتج عن تصرف خاطئ صادر 
من إحدى الهيئات الإدارية؛ إلخ.!*) 


- كسسعزدرد لفاسعصناصه0) _فصه _طكتاهمع بعع3 5 .ل لمة لندزلءلا .201 مسند2‎ 05 )١( 
الامجو 0) ع قتطكتاطوط لصدلانلط -تلارولطا تملع زكرم كتهر] عللاه اكتستسل4‎ 7 
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(") لصة لفسصمنغبطناكده0) 'عصتالئطط 11000 .0 ,«مئاعه[ إندط لمج كمزااتطزم لمن1ز .0 - 
.م .1988 ..لخا أأعنتى:ة1/1 عن اأعع 5 :م0لممآ ,تتهرآ ع للأدعاكتساصرل4 


(؟) الإعالوءظ .للا .ىم لإط .لع ط9 ,كم [(ائطط بإء6006 .© ممه علهما .5 00 ام 
لمانا منا010 27اع لمآ :2000مآ .كتهرا عأ )د عاكتستدوقفة لصة لمسمتاييثز تن كمون 
7 مم .1077 


5( د. سليمان محمد الطماوىء الوجيز فى القانون_ الإداريء دراسة_مقارنة» القاهرة: دار الفكر العربى. 
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وظائف وخصحائص القانون الإداري: 


يهدف القانون الإداري إلى تحقيق "توازن عادل" بين مصالح الدولة ومصالح المواطن, 
وحماية المواطن والجمهور من سوء استخدام السلطة الرسمية. وتعتبر السلطة التي تتمتع بها 
الهيئنات الإدارية هي أهم ما يميزها عن الأفراد العاديين. ومن أهم جوانب القانون الإداري 
تلك الرقابة التي تمارسها المحاكم العادية أو المتخصصة على هذه السلطات لاسيما فيما يتعلق 
بحقوق المواطنين. وقد يُترك أمر إنصاف المواطن لاختصاص المحاكم العادية /إ0101521 
الام أو ينظم وفقا لقواعد خاصة وتتم مراقبته بواسطة محاكم خاصة 5]]نامء [38ع6م5 أو 
محاكم إدارية 2215ئاط1] 320111215]12]116. ولا يعتبر وجود نظام للمحاكم الإدارية العادية 
أو المتنخصصة أمرا ضروريا في حد ذاته لوجود القانون الإداري كما يتضح من تجربة 
بلجيكا التي لم تشكل مجلس دولة 06186 00125611 حتى عام 1515١م.‏ ولكن وجود محاكم 
إدارية خاصة منذ أمد طويل في فرنسا تختص بالنظر في حالات معينة لا تخضع لاختصاص 
المحاكم المدنية العادية قد ساعد دون شك في توحيد القانون الإداري في تلك الدولة(). 


ومن أهم وظائف القانون الإداري ما يلي: 
أولا: تمكين الحكومة من أداء مهامها بكفاءة ويسرء فالأجهزة الإدارية تنشأ بموجب القانون 
وتمنح سلطات لتنفيذ سياسات عامة يصدق عليها البرلمان. 
ثانيا: تنظيم العلاقات بين مختلف الأجهزة الإدارية؛ على سبيل المثال بين الوزير والسلطة 
المحلية. 
ثالثا: التحكم في العلاقات بين جهة الإدارة والأفراد أو الجهات الخاصة التي تخول جهة 
الإدارة بسلطة عليها. ومن ثم فإن الأفراد يمكنهم الاعتراض على أفعال جهة إدارة ما 
تؤثر عليهم سلبيا باعتبارها تتعارض مع القانون؛ ومن أمثلة هذه الأفعال تخطى 
السلطات الممنوحة لجهة الإدارة. 
ومع ذلك. فإن ما يحدث في الأغلب الأعم هو أن اهتمام المحامى يتركز على الوظيفة 
الأخيرة لهذه الوظائف الثلاث ولا ينظر إلى القانون الإداري إلا فقط من منظور أنه يقدم 
تدبيرا إنصافيا لشكوى عميله7". 
ومن الطبيعي أن تحدث منازعات أو تعارض في الحقوق والمصالح بين أفراد عاديين 
وسلطة حكم مركزية أو محلية. وتعتبر المحاكم العادية مكانا ملائما للفصل في المسائل 
التي تتعلق بالحقوق القانونية البحتة. ولكن في العديد من الحالات - لا يتعلق الأمر 
بالحقوق القانونية البحتة» وإنما يكون التعارض بين المصالح الخاصة من ناحية؛ 
والمصالح العامة المقيدة بدرجة أكبر أو أقل بسياسمة وزارية بموجب 
القانون من ناحية أخرى. ويُطلق اسم "الاختصاص الإداري" 20101015]182)1٠©6‏ 


)1( 2 - 11 مم متاك .مه ,ممكماعدل ابوط لصة ذم ذا إتطط لمم .0 - 


ا 


2 .8 - 547 مم ,نأك .مه ,ؤم ناائطط برع ل00 .0 لموعلة8 .0.5 .8 - 


الفصل الأول : طبيعة وتطور القانون الإدارى 


مو1غء11501ناز أو القضاء الإداري )ناز 2001215]12]1076 على مختلف طرق الفصل 
في المناز عات خارج نطاق المحاكم العادية 5]تنامء /(001525(). 


محادر القانون الأدارى 


يستمد القانون الإداري أحكامه من أربعة مصادر؛ هي: -١‏ القانون والتشريع: ويتضمن 
ذلك النصوص المأخوذة من الدستورء والقوانين» واللوائح التي تصدر بقرار وزاري أو من 
المحافظين والمديرين. 7- أحكام المحاكم: ويقصد بها تلك الأحكام التي تقرر أو تضع 
المبادئ القانونية في حالة عدم وجود نص ينطبق على الحالة المعروضة أمام جهة القضاء. 
“"- العرف: وهو عبارة عن مجموعة القواعد غير المكتوبة التي اكتسبت بتكرارها المطرد 
وبمضي الزمن منزلة تجعلها في عداد القواعد القانونية. 4- آراء الفقهاء: ورغم أن هذه 
ف لد فإنها تعتبر في الواقع أكبر مرشد للقاضي في التعرف على قواعد 
القانون الإداري 


علاقة القانون الإداري بالقوانين الأخوى: 
القانون الإداري غير مقنئن: 


يختلف القانون الإداري عن أفرع القانون الأخرى (القانون المدني والقانون التجاري مثلا) 
في أنه غير مقنن» بمعنى أن أحكامه غير موضوعة في مواد مسلسلة ومرتبة ومبوبة. ولعل 
السبب في عدم تقنينه حتى الآن يرجع إلى حداثة عهده وسرعة تطور احكامه طن ادن إلى 
عدم استقرار قواعده. ولذلك قيل إن عملية التقنين صعبة إن لم تكن مستحيلة(". كما يتميز 
القانون الإداري على الأقل في فرنسا بأنه قانون قضائي؛ ويقصد بذلك ٠‏ أن معظم نظرياته 


قا الف ا 


0 اه 212 ,1261502 اتلد هق ذم ذ[اتط2 لم110 .0 - 


(؟) د. أحمد عبد القادر الجمالء القانون_الإدارى ١‏ المقارن _منِ فقهية 
والجزانيك,_القاهرة: مكتبة النهضة المصريه. ٠.65‏ ص ص ل 2 305 
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القانون الإذاري والقانون المدني: 


بينما يهتم القانون المدني بالأشخاص العادية الآدمية يهتم القانون الإداري بالأشخاص 
المعنوية بما تتمتع به من سلطة. ويتميز القانون الإداري باحتوائه على نظريات ليس لها ما 
يقابلها في القانون المدني. فالأوامر الإدارية ونزع الملكية والتنفيذ المباشر ..إلخ. أحكام ينفرد 
بها القانون الإداري(). 


ومن المبادئ القانونية المعروفة في مجال القانون الإداري أن الأفعال التي تقع في نطاق 
القانون الخاص 1818 10197366م لا تعتبر أفعالا إدارية ولا يمكن إخضاعها لاختصاص 
المحاكم الإدارية حتى ولو كانت نابعة من سلطة إدارية. ويستبعد مفهوم الفعل الإداري 
المعاملات والمفاوضات التي تتم في عالم القانون الخاص. ولا يمكن أن تتسم أعمال سلطة ما 
لإدارة عامة بسمات الأفعال الإدارية إلا إذا كانت تقع ضمن نطاق القانون العام. ومن ثمء فإن 
عقود القانون الخاص لا تقع ضمن نطاق القانون الإداريء بينما يعتبر التعيين في منصب عام 
فعلا إداريا وليس مجرد ارتباط تعاقدي7). ' 

ويجوز أن تخضع إدارة ممتلكات الدولة - حسب طبيعة هذه الممتلكات - للقانون العام أو 
القانون الخاص. وعندما تخضع الدولة نفسها - في علاقاتها مع مواطنيها - لنفس مبادئ 
القانون الخاص الذي يحكم علاقات مواطنيها نحو بعضهم البعضء فإنها تقف على قدم 
المساواة من الناحية القضائية مع مواطنيها. وفي فرنسا يجوز لسلطة عامة أن تمتلك ما يعتبر 
بمثابة ممتلكات خاصة 1172م 0012031926 للتفريق بينها وبين الممتلكات العامة 0012106 
عااطناع وتعتبر الممتلكات خاصة عندما تدار وتستغل بواسطة السلطة العامة بأسلوب المالك 
الخاص(). 


القانون الإداري والقانون الدستوري: 


يتفق القانون الإداري مع القانون الدستوري في أنهما فرعان لأصل واحد هو القانون 
العام» ويتعرضان لشئ واحد هو السلطة التنفيذية» وإن كان كل منهما يتناولها من جهة 
مختلفة؛ فالقانون الدستوري يتناولها من الجهة الحكومية» والإداري من الناحية الإدارية!): 
وحيثما يكون هناك دستور مكتوب - مثلما هو الحال في فرنسا والولايات المتحدة - يكون 
من السهل التفريق بين القانون الإداري والقانون الدستوري رغم أنه لا القانون الإداري 
الفرنسي 20101215]58]14 08016 ولا القانون الإداري الأمريكي 31[ 201219150521176 مقننا. 
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وحيثما يكون الدستور غير مكتوبء كما في بريطانياء تكون مجالات القانون العام - التي 
يمكن التعامل معها على أنها تخضع للقانون الإداري - مسألة تتعلق إلى حد كبير بمدى توافق 
المسائل المطروحة مع مجال القانون الإداري(). 


القانون الإداري والشخصية المعنوية: 


لجأ رجال الفقه الإداري إلى فكرة الشخصية المعنوية ((/(250282116ءم [210129ناز) 
المعمول بها في القانون الخاصء. واستعاروها وجعلوا من الدولة شخصا معنويا يملك المال 
المخصص لخدمة المصالح العمومية. ويطلق على الشخصية المعنوية أيضا لفظ الشخصية 
الاعتبارية '(]6155072211م 0236م001: كما يطلق عليها أيضا اسم الشخصية المجازية 
/ا615022111م 31110121. ويرى بعض الفقهاء أن الشخصية المتدوية شخصية اصطناعية 
ل014 لكيه خلقها المشرع لكي تتمكن الهيئات والجماعات من تحقيق أغراضها المشروعة؛ 

بمعنى أن الشخص المعنوي شخص افتراضي لا وجود له في الواقع. ويرى البعض أن 
ا المعنوية حقيقة كائنة» وليست من خيال المشرعء وأن الدولة لا تخلق الشخصية 
وإنما تعترف بها. فكلمة شخص في نظر القانون ليس معناها الإنسان الآدمي. بل تطلق على 
كل كائن يمكن أن تتقرر له حقوق وتفرض عليه واجبات» والعبرة في نظر القانون هي أهلية 
التمتع بالحقوق وتحمل الواجبات7). 


وتعتبر الدولة في مصر هي أهم الشخصيات المعنوية العامة» أما الأشخاص الإدارية 

الأخرى فتنقسم إلى قسمين: الأول: الأشخاص الإقليمية, ويقصد بها المديريات» والمدن» 
والقرى. والثاني: الاشخاص المصلحية؛ ويقصد بها المؤسسات العامة أو المصالح العمومية 
التي تتمتع بشخصية معنوية خاصة بها. ولا تختص المؤسسات العامة بإقليم معين» وانما 


يتحدد اختصاصها بأداء نوع معين من الاختصاصاتء وليس لها أن تخرج عن الغرض الذي 
أنشنت من أجله(). 
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نشأة وتطور القانون الأداوي: 
في فرنسا: 


يعتبر القانون الإداري فرنسي النشأة) حيث نكنا في البداية في فرنساء 5 ثم انتقل منها إلى 
غيرها من دول العالم. ولذلك قيل أنه اذا كان النظام النيابي مني تر نور تاريخ 
انجلترا السياسي فإن القانون الإداري هو من غير شك وليد تاريخ فرنسا(). 


ويرى الدكتور العطار أنه لا يجوز الأخذ بمقولة أن القانون الإداري حديث النشأة, ذلك أن 
كل مجتمع متحضر - أيا كان نوعه - يوجد فيه قانون إدارئ» ومن .ثم .ترتبط:تشاة القانون 
الاداري بنشأة المجتمع وتنظيم هيئاته الإدارية» والمرافق التي تتولاها هذه الهيئات؛ أما القانون 
الإداري بمعناه الفني المصطلح عليه في الفقه الفرنسي فهو ذلك الذي يكون في الدول ذات 
النظام الإداريء وبوجه خاص 0 فرنساء ولهذا اعتبر القانون الإداري حديث النشأة لأنه 
يرتبط بتار ريخ فرنساء لاسيما بعد الثورة الفرنسية عام 020 


وقد واكب ظهور القانون الإداري اندلاع الثورة الفرنسية عام ١785‏ وما صاحبها من 
إصلاحات في فرنسا. وقبل الثورة الفرنسية كان نظام الحكم ملكيا مطلقاء وكانت السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية مركزة كلها في يد الملك. وبعد الثورة بدأ رجال الثورة 
يفسرون مبدأ الفصل بين السلطات تفسيرا جديدا ضيقا لم يكن مطبقا في الدول التي كانت تأخذ 
به حينذاك ( إنجلترا والولايات المتحدة ). وقد استند هذا التفسير إلى أن تستقل كل سلطة من 
السلطات الثلاث عن الأخرى استقلالا تاما يقتضى أن تمتنع السلطة القضائية عن الفصل في 
القضايا الإدارية وإلا اعتبر ذلك تدخلا من جانب السلطة القضائية فى وظيفة السلطة التنفيذية» 
وبالتالي اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات. وعلى هذا الأساس صدر في السنة السادسة 
للثورة قانون يمنع المحاكم صراحة من التعرض لأعمال الإدارة أيا كان نوعها. ونتيجة لذلك 
تولت الإدارة نفسها أمر الفصل في الخصومات التي تنشأ بينها وبين الأفراد» ومن ثم أصبحت 
الإدارة خصما وحكما في نفس الوقت7"). 


وقد تبين فيما بعد خطا هذا التوجه. وفي 9" نوفمبر من السنة الثامنة للثورة الفرئسية 


صدر الدستور وتضمن في مادته الثانية والخمسين النص على إنشاء مجلس الدولة» غير أن 
قضاء المجلس ظل مقيدا ببعض القيود إلى أن صدر في 5؟ مايو عام ١187"‏ قانون يتدارك 
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تلك العيوب ويقرر نظام القضاء المفوض 16515120107 2]60ع0616. ولذا قيل بحق إن نظام 
القضاء الإداري لم يستحدث فعلا في فرنسا الا عام 01 


وقد نشأ أول نظام لتشكيل محاكم إدارية منفصلة ذات اختصاص مقصور على الشئون 
الإدارية في فرنساء واستخدم كنمودذج لدول أخرى في أوربا. وقد أثر القانون الإداري 
الفرشسي 301151 )زه على الاختصاصات القضائية الأخرى للقانون الإداري في 
أوربا. وحاولت مثل هذه المحاكم فرض رقابة فعالة على المسئولين» ووضع مبادئ للإدارة 
الجيدة. وتطبق الدول الأوربية (متل فرنسا وبلجيكاء وهولنداء وألمانياء وإيطالياء ولوكسمبرج» 
وأسبانيا. والبرتغال» وتركيا) نظما مستقلة للمحاكم الإدارية 0101]5© 20111115]12)1976 بحيث 


يتم في المقام الأول الفصل في الأمور الإدارية عن طريق هذه المحاكم بدلا من عرضها على 
المحاكم القانونية العادية (). 


ومع ذلك توجد بعض الفروق الهامة بين النظم التي تنتهجها الدول المختلفة. وعلى سبيل 
المثال - لا يعتبر مجلس الدولة الفرنسي 1('6]86 00025611 مجرد محكمة ينحصر 
اختصماصها فى نظر المنازعات الإدارية والفصل فيهاء وإنما يقوم المجلس أيضا بتقديم 
المشورة للحكومة ويؤدى اختصاصات أخرى توكل إليه بموجب القانون» بينما في دولة مثل 
ألمانيا تعتبر "المحكمة الإدارية الفيدر الية" 11نا0') 401111115]753]1096 1606131 محكمة ذات 
اختصاص إداري بحت. ولا تهتم بالأمور التي تتعلق بتقديم المشورة. ومن جهة أخرى يتمتع 
مجلس الدولة الفرنسي باختصاص قضائي كامل بحيث يمكنه الذهاب إلى أبعد من مجرد إلغاء 
ما فعلته الإدارة ويحكم بتعويضات ضدهاء بينما نجد في دول أخرى - مثل بلجيكا وألمانيا 
وإيطاليا - ان اختصاص المحاكم الإدارية يقتصر على قضايا الإلغاء 510165 ]3211115261 و 
تختص المحاكم العادية بالنظر في طلب التعويضات(". 


وقد ذهب فريق من الفقهاء الفرنسيين على رأسهم الفقيه هوريو 1131001100 إلى تقسيم 
الدول إلى نوعين؛ النوع الأول: يشمل الدول ذات النظام الإداري؛ وهي الدول التي تتركز في 
بيد سلطتها التنفيذية جميع الوظائف الإدارية» ومن ثم يخضع العمال الإداريون لقوانين ولوائح 
خاصة لا تخضع للسلطة القضائية العادية. ويوجد في هذه البلاد قضاءان ؛ قضاء عادى؛ 
وقضاء إداريء وقانونان؛ قانون عادىء وقانون إداري. أما النوع الثاني فيشمل الدول التي 
ليس لها نظام اداري ولا يوجد في هذه البلاد سوى قانون واحد هو القانون العادي» وجهة 
قضاء واحدة. ولا تعرف هذه الدول نظام القضاء الإداريا"). 
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في مصر : 


يعتبر القانون الإداري في مصر حديث العهد حيث نقلته مصر - شانها في ذلك شأن سائر 
إنشاء المحاكم المختلطة سنة 148175., فقبل ذلك التاريخ لم يكن مبدأ الفصل بين السلطات 
والهيئات مجهولا فحسبء بل كانت الإدارة في كل أعمالها وأوامرها لا تخضع لقانون» لأن 
كلمتها كانت هي القانون('). 


ولم تأخذ مصر بنظام القضاء الإداري المتخصص الا في سنة »١147‏ وهي السنة التي 
أنشئ فيها مجلس الدولة المصري. وتعتبر أحكام العقود الإدارية في مصر من صنع القضاء 
الإداري في فرنساء ولم تكن المحاكم القضائية في مصر قبل هذا التاريخ - سواء كانت أهلية 
أو مختلطة - تعرف القواعد التي وضعها مجلس الدولة الفرنسي لتحكم العقود الإدارية بل 
كانت تطبق على عقود الإدارة القواعد الواردة في التشريعات الخاصة بكل عقد منها. ويتضح 
ذلك من رفض القضاء الأعلى والمختلط الأخذ بنظرية الظروف الطارئة التي كان مجلس 
الدولة الفرنسي قد أقرها. وبناء على ذلك قضت محكمة الاستئناف المختلطة في ”١‏ مارس 
سنة ١174‏ بأن شركة مياه الإسكندرية ليس لها الحق في طلب زيادة قيمة استهلاك المياه من 
المشتركين بسبب ارتفاع التكاليف. وقررت أن السبيل الوحيد أمام الشركة هو الاتفاق الودي 
مع الإدارة. وفي مايو ١177‏ أعلنت محكمة الإسكندرية المختلطة أن القانون المصري يجهل 
نظرية اللروف الطارئة» وان مهمة المحاكم تنحصر في تفسير العقود والعمل على احترام 
الإتفاقات التي تعقد بحرية(). 


في انجلترا: 


منذ أواخر القرن الماضي وحتى منتصف القرن الحالي أثير جدل كبير حول ما إذا كانت 
انجلترا يطبق فيها ما يمكن تسميته بالقانون الإداري 1337 30101215]52)1976 على غرار 
القانون الإداري الفرنسي 1115211 ]1110.: وقد وصل الأمر إلى حد أن أنكر كبير 
الفقهاء الإنجليز “دايسى" (82106 تماما وجود قانون إداري انجليزى. وفي كتابه "قانون 
الدستور” 00251110101 01 1318 )١1885(‏ نفي دايسى تماما وجود قانون إداري انجليزىء 
بل إن الأمر وصل إلى حد أنه اعتبر أن لفظ القانون الإداري نفسه 133086 ع015]52)19 201 
غير معروف للقضاة ورجال القانون الإنجليز» وأنه في حد ذاته يصعب فهمه بدون شروح 
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أخرى. ووصل دايسى إلى نتيجة مؤداها "أن نظام القانون الإداري والمبادئ الخاصة التي 
5-5 0 . 7 3 - ل ١‏ 
يرتكن عليها غير معروف في انجلترا"(". 


ويرى دايسى أن القانون الإداري الفرنسي يقوم على أساس تمتع السلطة العامة بامتيازات 
خاصة فى مواجهة الأفرادء والفصل التام بين السلطتين التنفيذية والقضائية» ويقرر ضمانات 
خاصة لحماية المواطنين؛ ويُخضع العلاقة بين السلطة العامة والمواطنين لقواعد تختلف عن 
قواعد القانون الخاصء وأن الذي يقوم بالفصل في هذه المنازعات محاكم خاصة غير المحاكم 
القضائية العادية. ولذلك يرى أن بريطانيا والدول التي أخذت عنها نظم المدنية مثل الولايات 
المتحدة لا تعرف نظم القانون الإداريء ولا القواعد التي قام عليها هذا القانون7). 


ولقد كان لدايسى - الذي تتلمذ على كتبه أجيال من المحامين البريطانيين - تأثير كبير في 
تأخر الاعتراف بوجود "القانون الإداري الإنجليزي". وعلى مدى نصف قرن على الاقل بعد 
نشر كتابه 'قانون الدستور" 0005]1]0]107) 01 اه[ 2.)١285(‏ أصبح مصطلح 
/11 201215]12176ل20 يقترن بالمصطلح الفرنسي 201011115]58]11 ]05106 والذي يمثل 
مجموعة منفصلة من القواعد التي تتصل بالسلطات الإدارية والمسئولين الإداريين والمعمول 
بها في محاكم إدارية خاصة”7). 


وقد أيد عدد من الفقهاء بعد ذلك آراء دايسىء لكن فيما بعد تعرضت هذه الأراء للانتقادات 
والجدل. وكان من أشد المنتقدين لهذه الآراء البروفيسور 'روبسون" الذي أكد في عام ١979‏ 
الاهمية المتزايدة لأمور مثل التشريع المفوض 16815120108 2]60ع0168.: والمحاكم الإدارية 
5+ 201012150121126 والتي أصبحت منذ ذلك الحين ينظر إليها باعتبارها 
موضوعات حيوية في دراسة القانون الإداري!'). 


ويرى الاستاذ 'روبسون" ان القانون الإداري موجود في انجلتراء والدليل على ذلك أن 
هناك محاكم ادارية مستقلة عن القضاء العادي مهمتها الفصل فى المنازعات والمسائل 
الإدارية المتعلقة بتنفيذ التشريعات الاشتراكية دون أن تكون مقيدة في قضائها بأحكام القانون 
العادي أو بالاجراءات المتبعة امام المحاكم القضائية ... ومن ثم فانه بانشاء هذه المحاكم 
الإدارية اصبح لإنجلترا قضاء اداريء وقانون إداري/"). 
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أما الدكتور'مهنا" فهو يرى أن القانون الإداري كما هو معروف في فرنسا ليس له وجود 
في إنجلترا وأمريكاء وأن هذه المحاكم الإدارية ما هي الإ هيئات إدارية بحتة يشترك في 
عضويتها موظفون إداريون لأداء هذه الوظيفة القضائية بصفة مؤقتة. ومن رأى الدكتور 
"مهنا" أيضا إن وجود ضوابط قانونية في بريطانيا على أعمال السلطة التنفيذية ليس بديلا 
للقانون الإداري بالمعنى الذي عرفته فرنسا حديثاء وهو القانون الذي يميز - في المعاملة - 
الحكومة صاحبة السيادة على الأفراد العاديين. ويفضل المصلحة العامة على المصلحة 
الخاصةء وأن هذه القواعد ما هي إلا جزء من القانون العادي الإنجليزي("). 


وفي عام ١160”‏ انتقد القاضي "هيوارت" القانون الإداري ووصفه بأنه ما هو إلا 'لغة 
قارية غير مفهومه" 35808[ [0021126712. ونفي اللورد هيوارت وجود مشكلات في 
بريطانيا مثل التي تم اختراع القانون الإداري الفرنسي 20501215152]11 07014 لعلاجها في 
فرنسا. وفي رأى اللورد هيوارت أن أسلم طريقة للتعامل مع هذه المشكلات هي أن يتم 
إخضاعها للمحاكم العادية؛ وليس بخلق نظام قانوني خاص وترتيبات قانونية معينة في المجال 
الإداريء مع إنشاء محاكم خاصة لتطبيقها!"). 


ومع ذلك. فانه في الأونة الأخيرة طرأ تغير في المسلك القضائي نحو مسألة وجود القانون 
الإداري. وفي قضية " براين ضد شركة " 2108لآ 2828126615118 41121821112660 ذكر 
القاضي اللورد "دينينج” في حكمه "... لقد طرأت تطورات هامة في العشرين عاما الماضية 
أدت إلى حدوث تحول في الوضع. ومن الممكن الآن بحق القول بأن لدينا نظاما متطورا 
للقانون الإداري7). 


ومن المسائل التي أحيل النظر في شأنها إلى محاكم إدارية» المنازعات الخاصة 
بالمشروعات التي تشرف عليها الدولة» كالسكك الحديدية» سواء تعلقت المنازعة بكيفية تنفيذ 
شروط الالتزام. أم بالقرارات التي تصدرها الإدارة بوصفها رقيبة على هذه المشروعات» أم 
بالمنازعات التي تقوم بين القائمين على إدارة المشروع والمنتفعين به. وكذا الحال بالنسبة إلى . 
مجلس التربية والتعليم فهو يختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن القرارات التي 
تصدرها السلطات التعليمية وكذلك التى تنشأ بين هذه السلطات وأعضاء التدريسء. سواء 
تعلقت بتعيين أحد أعضاء هيئة التدريس. أم بمرثيه. أم بالاستغناء عنه(!), 
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وبصفة عامة - فإن المحاكم العادية في انجلترا تختص بالتحكيم في الشئون الإدارية, 
وليس هناك سوى نظام قضائي ذو فرع واحد لا يعرف أي تمييز واضح بين القانون الخاص 
والقانون العام. ومع ذلك - فإن هناك في انجلترا عددا من المحاكم الإدارية المنشأة بتشريع 
برلماني مهمتها الفصل في الجزء الأكبر من المنازعات بين الفرد والدولة» والتي ثعرض في 
أوضاع أخرى أمام المحاكم العادية ('). 


ويكمن الفرق بين القانون الإداري الإنجليزي والقانون الإداري الفرنسي في أنه بينما يركز 
النظام الفرنسي على استخدام محاكم إدارية منفصلة» يعتمد النظام الإنجليزي بشدة على 
المحاكم المدنية العليا فى مراجعة القرارات الإدارية والإشراف على عمل المحاكم الخاصة. 
وفي كلا النظامين - فإن المبادئ الجوهرية للمراقبة القضائية هي من صنع القاضي وليست 
مستمدة من تقنينات أو قوانين برلمانية. وبينما يوزع النظام الفرنسي الاختصاص بين المحاكم 
المدنية والإدارية» ويمكنه بسهولة تطوير قواعد إجراءات (على سبيل المثال بالنسبة للحمصول 
على أدلة من الإدارات الحكومية) وقواعد للمسئولية الموضوعية (على سبيل المثال بالنسبة 
للعقود الإدارية أو مسئولية الدولة عن الضرر الذي يحدث نتيجة لأفعال رسمية) نجد المسلك 
البريطاني - على النقيض من ذلك - يطبق مبادئ عامة للمسئولية التعاقدية والمسئولية 
التقصيرية على الأجهزة التنفيذية وكذلك على المواطنين العاديين7). 


وفي انجلترا يمكن إلزام شخص ما أو جهة ما بأداء واجبات عامة من صميم واجباته أو 
هذا الأمر باسم 17303111005 كما يمكن التحكم في تجاوز وسوء استخدام السلطة عن طريق 
إصدار "أمر حظر" 701151108م أو اصدار "أمر لإعادة نظر القضية" 7]10221ع0. 
وتتشابه اوامر الحظر واعادة نظر القضية كثيرا من ناحية الإجراءات وغير ذلك من القواعد. 
وكما يوحى الاسم ضمنا - يحظر "أمر الحظر" 010617 70111]102م على المحكمة الخاصة 

1610881 تجاوز أو سوء استخدام اختصاصاتهاء وعلى سبيل المثال فإنه يحظر على أية 
جكية دنيا انمه بين نظر قضية أو التماس لا يقع ضمن اختصاصهاء بينما يصدر أمر 
"اعادة نظرٍ القضية' 1031 01 01065 بغرض تمكين محكمة عليا - ضمن أشياء أخرى 
- من مراقبة أفعال المحاكم العادية أو المختصة التابعة لهاء وللتأكد من أن هذه المحاكم لا 
تتجاوز اختصاصها. وبموجب هذا الآأمر يجور لمحكمة عليا إلغاع فرار لمحكمة خاصة دنبا 
يتدارن اخ اينار : 
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وينص القانون الإنجليزي على أنه إذا ارتكبت جهة إدارية فعلا نجم عنه ضرر تقصيري 

011] أو كان يشكل مخالفة لعقد ]ع002]53 04 ل57620.: فإن هذه الجهة تكون مسئولة عن 
دفع تعويضات شأنها في ذلك شان الفرد الخاص (قانون إجراءات التاج لسنة .)١95537‏ 
وكقاعدة. يطبق نفس قانئون المسئولية التفصيرية 016) 01 #اج[ء أو قانون العقد 2ن باح] 
2213© على الهيئات العامة مثلما يطبق على الأفراد. ومع ذلك - فإن هناك عددا من 
الاعتبارات الخاصة بالنسبة للصفة التعاقدية للملك والجهات العامة 600165 ع1[الام. وعلى 
سبيل المتال. لا تستطيع الجهة العامة أن تقيد بعقد حقها أو واجبها بشأن ممارسة "حق 
الاختيار" 0150161057 الممنوح لها بموجب القانون. وعلاوة على ذلك - فإن الجهات العامة 
لا يمكنها إبرام عقود تقع خارج نطاق سلطاتها("). 


وقد تأثر تطور القانون الإداري في بريطانيا منذ العشرينات من هذا القرن بأعمال لجنتين 
شكنهما وزير العدل البريطاني لبحث جوانب هذا الموضوع؛ هما: "اللجنة الخاصة بسلطات 
الوزراء" 5]ع/ا20 '15ع801015]6 02 ع6غ005101) عطاء والتي تشكلت عام 2.١955‏ 
و"اللجنه الخاصة بالمحاكم الإدارية والتحقيقات" 215]22)]17أمطلى ده عع)) © عط 
5 200 011315ا115: والتي تشكلت عام .١155‏ وقد شكلت اللجنة الأولى في وقت 
كانت توجه فيه عاصفة من الانتقادات إلى الأجهزة الحكومية من جانب بعض القضاة 
والمحامين والأكاديميين البارزين في أكسفورد. ومجموعة من البرلمانيين» إلى حد أن القاضي 
'لورد هيوارت" كتب مقالا إنتقاديا عنيفا قال فيه "إن المحاكم بدأت تفقد سيطرتها التاريخية 
على نشاطات السلطة التنفيذية". وقد تضمنت صلاحيات هذه اللجنة: "دراسة السلطات التي 
تمارس بواسطة وزراء التاج البريطاني أو بتوجيه منهم أو من جانب أشخاص أو جهات يتم 
تعيينهم من جانب هؤلاء الوزراء وذلك عن طريق: (أ) التشريع المفوض 0ع)2ع0616 
0 ا( ب) القرار القضائي أو شبه القضائي. وقد طلب من اللجنة تقديم تقرير حول 
ال المفضلة أو الضرورية لوضع مبادئ دستورية لاستقلال البرلمان وسيادة 
القانون'). 


وقد شكلت اللجنة الخاصة بالمحاكم الإدارية والتحقيقات في عام ١150‏ في وقت كان فيه 
الجهاز الحكومس يتعرض مرة ثانية للهجوم من جانب عدة قطاعات سياسية. وقد كلفت اللجنة 
بدراسة الموضوعين التاليين وتقديم التوصيات اللازمة بشأنهما؛ وهما: 
ال تشكيل: محاكم غين 'المحاكم' العادية :تشكل ‏ - يموجب: قانوق: يزلمائق.- بوائيظة وزيز 
من وزراء التاج؛ أو لأغراض وظائف من وظائف الوزيرء وتحديد المهام التي توكل 
إليها. 


1( 164 .ممناك .مه ,موكاعول ابوط لمة دمزذلاتواط لمم8 .0 - 


6 3 ماك .مه ,كمتللتطط بإع كله .0 لمد علو/ما .0.5 اتا 


8 الفصل الأول : طبيعة وتطور القانون الإدارى 


ب- وضع الاجرا ءات الإدارية اللازمة مثل الإجراءات الخاصة بإجراء التحقيقات أو عقد 
جلسة استماع بواسطة أحد الوزراء أو نيابة عنه بناء على التنماس مقدم أو نتيجة 
لاعتراضات مثاره» ولاسيما الإجراء الإداري الخاص بالشراء الإجباري للأرض. 


وقدمت اللجنة» التي كان يرأسها سير 'أوليفر فرانكز"» تقريرها في عام .١151‏ وقد 
وجدت اللجنة صعوبة في التمييز رسميا بين القرارات القضائية والقرارات الإدارية؛» لكن 
توصيات اللجنة أدت مباشرة إلى صدور قانون المحاكم والتحقيقات لسنة ١15/8‏ والذي أدى 
إلى تشكيل مجلس المحاكم الخاصة 1151112215 02 00102611) وتنفيذ تفرير اللجنة('). 


وفي الحالات التي يرى فيها البرلمان أن المحاكم العادية ليست مناسبة للفصل في مثل هذه 
المنازعات - لاسيما في البداية - يحدد البرلمان أسلوبا من ثلاثة أساليب للفصل فيها: 
-١‏ نظر الموضوع أمام محكمة خاصة (إدارية) 021ناط51) ع201021215]72)10. 
”- الفصل في الموضوع بقرار وزاري بعد تحقيق برلماني. 
*- الفصل في الموضوع بقرار وزاري يستخدم فيه الوزير سلطته التقديرية بدون اللجوء 
إلى أي من الإجراءات سالفة الذكر. 


وقد درست لجنة فرانكز 16 ] مامه ©) 1 عمل القانون الإداري في دول أخرى؛ 
وبصفة خاصة الولايات المتحدة وفرنساء لكنها خرجت بنتيجة مؤداها أنه على الرغم من أن 
هناك مزايا فى الد راسة المقارنة فان كل دولة يجب أن توازن - فى إطار مؤسساتها الخاصة 
ونمط حياتها - بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة بالطريقة التي تلائمها (). 


وفي عام ١5353‏ أكدت لجنة القانون 00010101551057 1318 في تقريرها الذي عرضته 
على وزير العدل البريطاني الحاجة إلى صياغة منظومة موحدة شاملة للمبادئ التي تحكم 
الممارسة الصحيحة للسلطات الإدارية في إنجلتراء وأوصت اللجنة أيضا بإنشاء لجنة ملكية 
لبحث القانون الإداري هآ 015]52]1076 الث 07 0010121551057 1هلإ10 ,» ومع ذلك 
رأى الوزير أن الوقت غير مناسب لمثل هذا البحث واسع النطاق (). 
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المحاكم الإدارية في بريطانيا 2[5صداطأ) ©22)106)دتصتأد:ل2: 


يطلق اسم المحاكم الإدارية 10215ا516) 200121552610376 في بريطانيا على المحاكم التي 
تختص بتطبيق القانون الإداريء لاسيما تلك التي تتصل بالوزير المختصء باعتبار أن أسباب 
تشكيلها أساسا إدارية. كما يطلق على هذه المحاكم أيضا اسم "المحاكم الخاصة" أو "المحاكم 
المتخصصة" 092215ا516) (5061211260) [6013م5. وتشكل هذه المحاكم بقانون برلماني» 
وتؤدى وظيفة قضائية. وتختلف المحاكم الخاصة اختلافا كبيرا من ناحية تكوينها وأسلوب 
تعيينها ووظائفها وإجراءاتها وفي علاقاتها بالوزراء المختصين من ناحية وبالمحاكم العادية 
من الناحية الأخرى لدرجة أنه يتعذر تماما إجراء تصنيف رسمي مقبول لها. وهناك حوالي 
٠‏ محكمة إدارية في بريطانياء وأكثر من 0٠‏ نوعا مختلفا من هذه المحاكم. وليست هناك 
أية قائمة كاملة لهذه المحاكم؛ ولكن من الممكن ترتيب هذه المحاكم حسب الفرع الحكومي. 
الذي تختص به. مثل الزراعة. المالك والمستأجرء النقلء التأمين القومي» الخدمة الصحية» إلخ 


وترجع أسباب تشكيل المحاكم الإدارية في بريطانيا إلى الرغبة في توفير الخبرة 
المتخصصة في هذا التوخمن: المحاكم: وتقليل تكلفة إجراءاتهاء ونبرخة الفصدل قيما يغرضن 
عليهاء والمرونة في قراراتهاء وبساطة إجراءاتهاء وبعدها عن الإجراءات الشكلية!"). وتفتقد 
المحاكم العادية في بريطانيا إلى الكثير من الخصائص التي تمكنها من التعامل بكفاءة تامة مع 
المنازعات التي تعرض على المحاكم الخاصة. وقد تحدث تقرير فرانكز عن المحاكم الخاصة 
بشكل عام». وذكر أنها تتصف بسمات تعطيها مزايا على المحاكم العادية من حيث رخص 
رسومهاء وسيولة اللجوء إليهاء والتحرر من الشكليات في أعمالهاء وسرعة إجراءاتهاء 
والخبرة التي تتمتع بها في مجالات خاصة/". 


وتختص المحاكم الخاصة 6515100215 5060121 بنظر المنازعات والدعاوى. وفي العديد 
من الحالات تكون هذه المنازعات بين فرد ما وجهة إدارة /ا28612 5036 3» ولكن يمكن 
أيضا أن تكون هذه المنازعات بين أفراد في مسألة ما يكون للدولة مصلحة فيهاء مثل محاكم 
الإيجارات : وينظر إلى هذه المحاكم باعتبارها مكملة لتنظيم المحاكم العادية. وقد جاء في 
تفرير 'فرانكز" أنه ينبغي النظر إلى هذه المحاكم على أنها آلية أنشأها البرلمان للتحكيم وليس 
في إطار آلية الإدارة 4). 
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وقد أجاز قانون المحاكم الخاصة والتحقيقات لعام ١9548‏ 800 62815ناط111 
8 ,ثم 1201015165 توصيات لجنة فرانكز.ء ونص على تشكيل "مجلس للمحاكم 
الخاصة" 15111522315 01 0011211) يعتبر بمنابة هيئة ااستشارية ذات وظيفة إشرافية عامة 
على المحاكم الخاصة والتحقيقات. ويتضمن القانون نصوصا تتعلق بالمحاكم نفسهاء وعلى 
سبيل المثال - فإنه يعطى للمحكمة العليا الحق في الاستئئاف حول نقطة قانونية ما بالنسبة 
لعدد معين من المحاكم الخاصة من بينها محاكم الإيجارء والمحاكم المختصة بالأطفال» 
والتوظيف؛ والمدارسء. والممرضاتء والمناجم. وغيرها من الآمور الاخرى. وفي حالات 
أخرى يوجد هذا الحق بالفعل. ويضمن هذا القانون المراقبة القضائية عن طريق تدابير 
إنصافية معينة» مثل "أمر إعادة النظر" 611058:1©., وكذلك "أمر إلزام الشخص العام بأداء 
واجباته" 50300310105: وينص - من بين أشياء أخرى - بالنسبة لعدد من المحاكم على 
ضرورة أن تكون قراراتها مسببة بشرط أن يطلب ذلك عند أو قبل إعطاء القرار أو الإخطار 
به ١‏ 


وبالإضافة إلى المحاكم الخاصة سالفة الذكر هناك أنواع أخرى من المحاكم يطلق عليها 
اسم المحاكم الخاصة الداخلية 15151012215 ©0010265]1. وتشكل هذه المحاكم إما بقانون 
برلماني أو طواعية بغرض تنظيم شئون جماعة معينة من الأشخاص. ومن أمثلة هذه المحاكم 
تلك التي يشكلها أعضاء أي اتحاد بغرض تسوية المنازعات داخل الإتحاد نفسه. ويخضع 
العمال والمهنيون مثل المحامين والأطباء والمهندسين منذ فترة طويلة للاختصاص الداخلي 
للمحاكم الخاصة التي تشكلها نقاباتهم» وفي بعض الحالات يتدخل البرلمان لوضع أساس 
تشريعي لهذا الأمر. ومن أمثلة الجهات التي ينظمها الآن تشريع برلماني 'اللجنة التأديبية 
بنقابة المحامين" 'إ]إعز50 /ا2آ عطا 01 ع00016) /[1231[م 1065 1156»: و"المجلس 
الطبي العام" [ن0ناه2© [هء71601 اهتعمء0 عط1(). 


ومثل أي صاحب عملء تعتبر الهيئة العامة (بما في ذلك الأجهزة الحكومية) مسئولة عن 
الأفعال الخاطئة التي يرتكبها موظفوها أو مسئولوها في سياق قيامهم بوظائفهم. وقد استقر 
الرأي في عام ١857‏ على أن مسئولية الجهة العامة التي يقصّر موظفوها في تنفيذ واجباتهم 
تطابق مسئولية الشركة التجارية الخاصة (). وعندما يتم تجاوز السلطة المخولة لهيئة عامة: 
فإن الأفعال التي تشكل تجاوزا من جانب تلك الهيئة تصبح باطلة باعتبارها تقع خارج نطاق 
سلطاتهاء أو ما يطلق عليه قاعدة 5ع15/ا 1]18ناء أي تجاوز الصلاحيات 17). 
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إبرام العقود الإدارية في بريطانيا: 


لأسباب تاريخية ليست مقنعة جدا الآن يتم التفريق في القانون الإنجليزي بين التاج 6() 
/1) - ويقصد به الملك - والسلطات المخولة له؛ بما في ذلك سلطات الحكم المركزية؛ 
وبين الهيئات العامة الأخرى. مثل الأجهزة المحلية والمؤسسات العامة “1[طنام 
5 والتي تقع خارج نطاق الحكم المركز ي(0). 


وقبل عام ١150‏ كان القانون يتطلب أن تبرم السلطة المحلية عقودها تحت خاتمها 
الرسمي 5681 001211232017 فيما عدا العقود قليلة الأهمية. والآن» يعتبر " قانون عقود الهيئات 
الاعتبارية لعام "١91٠‏ 1960 ,]على 5اع6020:2) 200165 ع01266م001) ع5 الهيئة 
الاعتبارية مسئولة مسئولية تعاقدية 6]ع002152 2 112616 على م المساواة مثل الفرد 
العادي. ومع ذلك فإنه من الناحية العملية لا تزال الهيئات الرسمية ت تستخدم خائمها الرسمي 
للتصديق على نواياها التعاقدية("). ١‏ 

وتخضع العقود التي تبرمها الهيئات العامة في القانون الإنجليزي - بصفة عامة - لنفس 
القانون الذي يحكم العقود بين الأشخاص العاديين» وليست هناك أي مجموعة قواعد منفصلة 
تحكم العقود الإدارية. ومع ذلك تخضع العقود التي يتم إبرامها باسم التاج لقواعد استثنائية 
معينة. وعلاوة على ذلكء فإن العقود التي يتم إبرامها بواسطة جهات مثل الأجهزة المحلية 
تخضصيع لقاعدة تجاوز السلطة 7/1165 0152ا. ومن ثم فإن العقد الذي يخرج إبرامه عن نطاق 
صلاحية هيئة عامة (على سبيل المثال - لأنه يتعارض مع قانون يلزم تلك الهيئة) يعد باطلا 
وغير قابل للتنفيذ. ويعد العقد المبرم بواسطة هيئة عامة باطلا أيضا إذا حاول تقييد ممارسة 
صلاحيات تقديرية لتلك الهيئة مستقبلا(. 

وبناء على ذلكء. فإنه عندما اتفقت هيئة تخطيط محلية في 'تشيشاير' ' مع جامعة "مانشستر" 
على منع حدوث تطوير جديد داخل منطقة تلسكوب "بنك جودريل" - اعتبر الإتفاق غير نافد 
قانونا. وقد تسرى قيود أخرى أيضا على عقود الهيئات العامة. وبالنسبة للسلطات المحلية؛ 
تنظم أوامرها الدائمة عادة الإجراءات التي تتم من خلالها إبرام العقودء وهذه الإجراءات لا 
يمكن أن يتجاهلها المجلس المختص. وأخيراء تظل السلطة المحلية حرة في ممارسة سلطتها 
الخاصة بوضع لوائح داخلية لها. 

وفي إنجلتراء لم تصنف العقود التي تبرمها الإدارة بشكل صريح- من الناحية القضائية - 
إلى فئة خاصة مختلفة عن عقود القانون الخاص. وتخضع هذه العقود للقانون العادي فيما عدا 
بعض الاستثناءات. ومع ذلك يتضح من القضايا أنه في الأمر الواقع تخضع العقود بين 
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الحكومة والمواطنين لمبادئ وفلسفات تختلف عن تلك التي تحكم العقود بين اثنين من 
المواطنين. ويتمثل ذلك في أن العقود المبرمة بين الحكومة والمواطنين تفرض واجبات على 
المواطنين ولكنها لا تعطى لهم أي حقوق. وهذه العقود تخضع لقيود محددة أهمها مبدأ 
"الضرورة التنفيذية" /إ26©6©5511 6<©6©10]1076©» ويعنى هذا المبدأ " أن الحكومة لا يمكنها أن 
تعوق - بعقد - حريتها في التصرف في أمور تختص برفاهية الدولة". ويستخدم مبدا 
"الضرورة التنفيذية" دفاعا عن تقييد تصرف الحكومة حيثما يكون هناك بند في العقد يوحى 
ضمنا بذلك. أو حيثما يكون ذلك هو المعنى الحقيقي للعقد (). 


في الولايات المتحدة: 


بينما يعتبر القضاء الإداري في كل من مصر وفرنسا من اختصاص جهة واحدة فقط هي 
"مجلس الدولة" - يختلف الوضع في أمريكا حيث تتعدد الأجهزة الإدارية المخولة إصدار 
قوانين إدارية. ويتجه النظام القضائى في الولايات المتحدة تدريجيا نحو انتزاع اختصاص 
اختصاصا قضائياء وتفصل في المنازعات الإدارية التي تعرض عليها في المرحلة الآولى من 
النزاع القضائى. غير أن اختصاص المحاكم الإدارية في هذا النظام يقتصر على المرحلة 
الآأولى من الخصومة الإدارية. اما المراحل الاخرى فتخضع لاختصاص القضاء العادي» ومن 
ثم فإن النظام المتبع فى هذه البلاد هو نظام مختلط يجمع بين القضاء العادي والقضاء 

5 0 

٠. الاداري‎ 


وتعتبر لجنة التجارة بين الولايات 01111155105© 01016106© 12161-5]62]6 أول هيئة 
فيدرالية إدارية أنشأها الكونجرس» وقد تم ذلك في عام 6817 . وقد فوض الكونجرس هذه 
اللجنة سلطة تطبيق قوانين فيدرالية لمكافحة التمييز في أجور السكك الحديدية» وغير ذلك من 
اكتسبت سلطة تحديد الأسعار7). 


وقد تبع ذلك إنشاء العديد من الأجهزة الأخرى التي أصبح العديد منها عناصر فاعلة 
مألوفة في الحكومة الأمريكية. وهناك اليوم أكثر من 85 جهازا إداريا فيدراليا فى الولايات 
المتحدة مخولة لتنظيم شكل ما من أشكال النشاط الخاص. وقد أنشئ أغلب هذه الأجهزة منذ 
عام ,»137١‏ وأنشئ أكثر من تلثها منذ عام .١111٠‏ ويمكن بشكل عام تقسيم الأجهزة الإدارية 
إلى مجموعتين رئيسيتين هما : الأجهزة المستقلة 28676165 120606206216 والأجهزة 
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التابعة للسلطة التنفيذية 28626165 67386 0176)ناع©«6» وبالإضافة إلى لجنة التجارة بين 
الولايات 10000 تضم الأجهزة المستقلة أيضا على سبيل المثال لجنة الاتصالات الفيدرالية 

<< 8111121101 [233ع0ع7 ,/)١9551(‏ والمجلس الوطني للعلاقات 
العمالية 80270 32)100اع15 01طهآ [هده31ل2 .)١9170(‏ 


وهناك. فضلا عن ذلك. عشرات الأجهزة الإدارية التابعة للادارات الفيدرالية الرئيسية. 
وعلى سبيل المثال تتبع "مصلحة الأغذية والعقاقير" 40701215652100 عنط2 300 000] 
وزارة الصحة والموارد البشريةء ويتبع "الجهاز التنظيمي النووي" '05(9غ]12باعع1 7دع1ءنالا 
61> هيئة الإيرادات الداخلية» اإلخ. وقد أثير جدل كبير خلال الخمسين عاما الماضية 
حول شرعية تفويض هذه الأجهزة إصدار القوانين» ووجهت لها انتقادات كثيرة بسبب إفراطها 
في إصدار القوانين واللوائح مما يؤدى إلى خنق المبادرة الفردية والقدرة على التنافس لكن 
ذلك لم يحل دون التوسع في إنشاء هذه الأجهزة ("). 


وتخضع الأجهزة الإدارية في الولايات المتحدة لرقابة السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية. إذ يستطيع الكونجرس دائما إصدار قانون يلغى أي لائحة يصدرها أي جهاز 
إداريء كما يستطيع الرئيس أن يمارس قدرا معقولا من الرقابة على الأجهزة التابعة 
للوزارات في حكومته. وشأن أي شخص أو جهة؛. تخضع هذه الأجهزة لحكم القانون. وتتمتع 
المحاكم بالاختصاص القضائى لنظر أي مزاعم بأن هذه الأجهزة قد تجاوزت سلطتها 
القانوفية؛ أو تصسيرفت يطزيقة ماءغين قاتونية (1): 


وفي الولايات المتحدة. توجه الحكومة استثماراتها غالبا نحو المصانع والمعدات ثم تتعاقد 
مع القطاع الخاص لتشغيل هذه المصانع. وتستغل وزارة الدفاع الأمريكية وهيئة الطاقة الذرية 
بشكل مكثف المقاولين في القطاع الخاص لتشغيل المنشأت الصناعية التي تمتلكها الحكومة. 
وفى الحقيقة. فان أغلب أهداف هيئة الطاقة الذرية الأمريكية يتم تنفيذها بموجب عقود. وقد 
بلغت قم العتود المبرمة مع 532٠‏ مقاول صناعي رئيسي في عام ١170‏ مبلغ ١,5‏ مليار 
دولار” 2. 


وقد واكب التقدم العلمي والتكنولوجي غير المسبوق الذي حققته الولايات المتحدة في فترة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية استخدام أساليب غير مسبوقة لتحقيق هذا التقدم. وفي الحقيقة. 
فإن هذا التقدم كان متلازما مع استخدام العقود بل ومعتمدا عليه. وتعتبر العلاقة العقدية بين 
)1( | ماك .مو ع1 .8 .ل لصن تأوزلءل8 .آلا ورامك - 
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المنظمات العامة والمنظمات الخاصة عاملا جوهريا في نمو برامج الأبحاث والتنمية في 
الولايات المتحدة. ومن ثم يرتكز السعي للحصول على المعرفة الجديدة والتقدم التكنولوجي من 
جانب الحكومة الأمريكية على نظام تعاقدي يمزج بشكل حساس بين مصالح وات 
الحكومة ومصالح ونشاطات شركات الأعمال والجامعات وغيرها من المنظمات الخاصة .١!‏ 
وفي عام ١154‏ عقد مؤتمر في مدينة "ديتشلى" بالقرب من أوكسفورد في إنجلترا اشترك 
فيه سياسيون كبارء ومسئولون عموميونء, وأكاديميون من إنجلترا وأمريكا. وكان شعار 
المؤتمر "المساءلة في دولة العقود" ع]5]2 أع02652) ع8 10 /ا86601026251111'". وفي ذلك 
المؤتمر أدرك البريطانيون أنه قد حدث تطور جديد كبير في نشاطات الحكومة الفيدرالية في 
الولايات المتحدة تمثل في ظهور ما اصبح يعرف باسم "المجمع العسكري - الصناعي" 
؟اءأمتم ه20 120105]5131-'إ21111631. ومع ذلك فإنه ما من أحد من البريطانيين (وقلة من 
الأمريكيين) كانوا يعتقدون أن الواقع القانوني والعملي للعقد الحكومي ]80176111267 
1 سيجعل من الضروري أن يسرى نفس المفهوم على مزيد من الشئون المدنية!" ). 


وتعتبر السياسة الحالية التي تتبعها الدولة والمتمثلة في دعم برامج الأبحاث والتنمية. 
واستخدام المؤسسات الخاصة على أساس_ تعاقدي لتحقيق هذا الهدف - احدى ثمار تجارب 
الحرب العالمية الثانية. وترجع جذور هذه السياسة إلى الاحتياجات الدفاعية للدولة في فترة 
الحرب العالمية الثانية وإلى الاقتناع وقتها بأن الإجراءات التي كانت مطبقة حينذاك لم تكن 
ملائمة لفترة ما بعد الحرب. وخلال فترة الثلاثينيات» كانت العلاقة بين الأجهزة الحكومية 
والمصادر الخاصة للإمدادات محكومة بمجموعة من القوانين واللوائح الوزارية التي برزت 
من تجارب تمتد بامتداد تاريخ الدولة الأمريكية نفسها. وكانت إدارة عملية المشتريات بموجب 
هذه القوانين تتم وفقا لنماذج نمطية إجبارية يقوم بإعدادها 'قطاع المشتريات بوزارة الخزانة" 
1لاع17]12همء0آ] لإاالاكدع11 عط 01 101015107 1204ع11ا8200. وباختصار. لم يكن بمقدور 
الأجهزة الحكومية أن تشترى البضائع بشكل طبيعي وأن تحصل على الخدمات غير الشخصية 
إلا عن طريق: (أ) الإعلان العام عن إجراء مناقصات وفقا لمواصفات محددة تفصيلا. (ب) 
فتح العطاءات علنا في موعد ومكان محددين. (ج) إرساء العقد على صاحب أقل عطاء 
تنطبق عليه شروط الإعلان عن المناقصة. وقد سمح قانون سنة ١8١‏ بالشراء عن طريق 
التفاوض في الحالات التي تقتضى فيها الضرورات العامة التنفيذ الفوريء وحدد قانون سنة 
١8.١‏ من جديد حالات الاستثناء من السياسة العامة للشراء عن طريق الإعلان بحيث تشمل 
حالات الطوارى أو عندما يكون من غير المجدب عمليا فتح باب المنافسة" (). 
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وربما كان هذا النظام ملائما في الحالات التي كان من الممكن فيها وضع مواصفات دقيقة 
مفصلة لنوع السلع المطلوب شراؤها. ولكن في حالات أخرى كان نظام المنافسة عن طريق 
تقديم العطاءات عملية مرهقة وغير مضمونة النتائج. ولم يكن هذا الأسلوب فعالا إلا عندما 
كانت الجهة التي تطلب الشراء قادرة على وضع مواصفات للتنفيذ تعكس إدراكا واقعيا للحالة 
الفنية المطلوبة. ويتضح ذلك. من التغير الذي طرأ على الأسلوب الذي اتبعه الأسطول 
الأمريكي للاستفادة من التقدم التكنولوجي الذي كانت تحققه الشركات الخاصة؛» إذ اتسمت 
إجراءات الشراء التي اتبعها الأسطول بالمرونة الكافية. ولم يحاول الأسطول وضع تفاصيل 
كثيرة لما يريده في السفينة الجديدة المطلوب بناؤهاء وإنما اكتفي فقط بتحديد مواصفات دقيقة 
للمواد المبتكرة» ووصف الخصائص الأخرى للسفينة بعبارات عامة تاركا للمقاول الحرية في 
التصرف فيما يصل إلى حوالي 15 في المائة من التفاصيل0). 


وربما كانت السيارة العسكرية "الجيب" م16 إحدى ثمار الأسلوب الجديد الذي لجأ إليه 
الجيش لتدبير احتياجاته عن طريق القطاع الخاصء إذ أن السيارة الجيب تم تصميمها وإنتاجها 
على أيدي شركة خاصة على أمل أن يجد الجيش أنها نافعة ويشتريها("). 


وقد كانت هناك أربعه أسباب رئيسية لظهور ما يعرف في الولايات المتحدة باسم "دولة 
العقود" ع5126 1ع000112)؛ هي: أولا - أن أغلب إدارات الدولة لم تكن جيدة بما يكفي للتغلب 
على المشكلات والصعوبات. ثانيا - أنه لم يكن هناك - لأسباب سياسية - أي احتمال 
لتحسين هذه الإدارات. ثالثا - أن منظمات "الأعمال" 0182212201085 ''512655ئا6" كانت 
صورتها في الولايات المتحدة أفضل من المنظمات الحكومية» وكانت في أغلب الأحوال أكثر 
فعالية في ذلك الوقت. رابعا - أن الدستور الأمريكي كان يحظر على الولايات القيام 
بنشاطات دفاعية؛. وكان يقصر ذلك على الحكومة الفيدرالية فقط (). 


ومن الواضح أن أول مرحلة في هذه الحركة العملاقة نحو "دولة العقود" قد جرت في 
مجال التعاقد الدفاعي 002153611118 06161756 ٠‏ وتمثل ذلك في إرساء عقود دفاعية على 
شركات كبيرة جدا. وقد ركز مؤتمر 'ديتشلى" على بحث ظاهرة تزايد الاتجاه داخل الأجهزة 
الدفاعية الأمريكية نحو اللجوء إلى العقود لتوفير احتياجات القوات المسلحة الأمريكية!"). 
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ْ وفي أواخر الثلاثينات - بينما كانت الحرب في أوربا تحمل نذر شؤم للولايات المتحدة - 
أصبح من الواضح أن مصالح البلاد تقتضى إعطاء أفرع القوات المسلحة قدرا أكبر من 
المرونة في الاستفادة بموارد القطاع الخاص لتلبية احتياجات القوات المسلحة. ومن هنا صدر 
قانون" تعجيل الدفاع القومي" ]© ع1]12لع6م<28 ءع5مع1ء10 212010021 في ” يوليو ١11٠‏ 
والذي اتخذ فيه الكونجرس خطوة كبيرة لتوفير هذه المرونة. وبموجب هذا القانون منحت 
ثابت أو على أساس التكلفة زائد رسم ثابت. وقد أجاز القانون أيضا إجراءات أخرى من بينها 
دفع دفعات مقدمه 12©1]5ل[2م 2017/2236 خلال فترة تنفيذ العقد لا تتجاوز قيمتها 9/0٠١‏ من 
شين" المقد(١.‏ 


ومنذ عام ١949‏ - وهو العام الذي صدر فيه " قانون الممتلكات الفيدرالية والأجهزة 
الإدارية " اعلى 5ع5617/10 701015]52]176لى 300 /لإأرعممء [2ع0ع1 ع86) والذي ترتب 
عليه أن أصبحت كل المشتريات المدنية تتم بطريقة مركزية - أصبح 4١‏ في المائة من 
د تقريبا تتم بطريق التفاوض المباشر وليس بطريق المناقصات المعلن عنها 
سميا' .١‏ 


<7 


وحيثما يكون بمقدور الحكومة الشراء من خلال التنافس في السوق يمكن بصفة عامة 
الاعتماد على آليات السوق الطبيعية لضمان شراء البضائع بأسعار عادلة ومعقولة. ولكن 
الشراء بطريق التفاوض - لاسيما الشراء بالتفاوض مع المصدر الوحيد للسلعة 7680112660 
60611121 5016-5010 - يتطلب ضوابط أخرى لضمان حصول الحكومة على 
أسعار معقولة. وقد أدى وضع هذه الضوابط إلى حد أن أثار البعض مسألة ما إذا كان مقاولو 
المعدات العسكرية 00121152010155© 0616056 - الذين يعتمد عملهم كلية على الاستهلاك 
الحكومي والذين تتم مبيعاتهم إلى الحكومة في الغالب بطريق التفاوض - قد بدأوا يفقدون 
وضعهم كشركات خاصة(). 


وقد واكب النمو السريع في الإنفاق الفيدرالي على برامج الأبحاث والتنمية زيادة في 
الاعتماد على مقاولي القطاع الخاص. وفي فترة ما بعد الحرب؛ استمرت السياسات التى 
كانت سائدة خلال فترة الحرب والتي تميزت بالاعتماد بدرجة كبيرة على التعاقد مع القطاع 
الحاضق» وأسعت الاجهزة الحكومية إلى تنفيذ برامج جديدة يعتمد أغلبها على التعاقد, وأصبح 
العاقم ف امسوم المهيمن واالمعيز. لتحقيق أهداف الاجهزة الحكومية. وبحلول عام 2١1567‏ 
كانت وزارة الدفاع الامريكية تفسر تصرفات الكونجرس على أنها توافق بوضوح على 
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جهودها 'للتعاقد للحمصول على الخدمات المطلوبة كلما تبين أن ذلك مفيد عمليا" وبدأ كل فرع 
من أفرع القوات المسلحة في إصدار توجيهات بهذا المعنى لطاقم الإداريين فيه ('). 


ووجهت 'لجنة هوفر الثانية" 0018010155101) 281001761 - التي تشكلت في عام ١961‏ - 
اهتمامها نحو التنظيم الوظيفي للسلطة التنفيذنية وكذلك للعلاقة بين الأجهزة الحكومية 
والمنظمات الخاصة؛ وحثت اللجنة بشدة على أن تتخلى أفرع القوات المسلحة عن نشاطاتها 
العديدة المتعلقة بالمنتجات والخدمات التي من الممكن الحصول عليها من شركات أعمال 
خاصة. وبالنسبة للأبحاث في أفرع القوات المسلحة - أيدت اللجنة بشدة نظام التعاقد 
0 00271120 الذي خرج إلى حيز الوجود. 
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المبحث الأول: مفهوم وطبيعة العقد الإداري و 


المبحث الأول 
مفهوم وطبيعة العقد الإداريا 


السمات المميزة للعقد الأداري: 


يمكن تعريف العقد الإداري بأنه 'العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق 
عام أو تنظيمه. وتظهر فيه نية جهة الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام""'. 


ومن ثم فان المعايير المميزة لهذا العقد عما سواه من العقود التجارية والمدنية هي ما يلي: 


١.أن‏ يكون أحد المتعاقدين أو كلاهما شخصا معنوياء أي جهة إدارة أو مصلحة عامة. 
ومن هنا فإن العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام على مستوى الإقليم مثل 
الدولة أو المحافظ أو المدينة أو القرية» أو شخص من أشخاص القانون العام على مستوى 
المصالح كالهيئة العامة أو المؤسسة العامة لاشك في صفته الإدارية . 


".أن يتصل موضوع العقد بمرفق عام من حيث تنظيم المرفق أو تسييره أو إدارته أو 
استغااله او المعارنة أو المساهمة فيه. ولهذا لم تصنف ضمن العقود الإدارية العقود 
الخاصة باستغلال أموال الممتلكات الخاصة كعقود بيع ثمار الحدائق المملوكة للدولة والتي 
ا ل ل عندما يتصرفون في أموالهم وفقا لقواعد القانون 


"- اتباع أسلوب ووسائل القانون العام: 

ويفصد بذلك إخضاع العقد لقواعد القانون العام» أي القواعد التي تحكم نشاط الإدارة لا 
نشاط الافراد والهينات الخاصة. وأشماروينيلة يفك كاده الفضناء الإداري في مصر للكشف 
عن نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام هي أن يتضمن العقد شروطا استتثنائية غير 
مألوفة في القانون الخاص. 
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ويمّرف مجلس الدولة الفرنسي هذه الشروط الاستثنائية بأنها تلك التي تمنح أحد الطرفين 
المتعاقدين <قوقا أو تحمله التزامات غريبة في طبيعتها عن تلك التي يمكن أن يو يوافق عليها 
من تعاقد في نطاق القانون المدني أو التجاري' . فاذا تضمن عقد توريد مشروبات ومأكولات 
لموظفي إحدى الجهات الحكومية حق الجهة الإدارية في زيادة أسعارها أو تخفيضهاء وحق 
ا 0 عمال المقاول المتعاقد معها. وحقها في التفتيش على 
المقاصف والعمال في أي وقتء وحقها في إنهاء العقد دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار» الخ. فإذا 

تخدن العقد مت هذ الشر وول كان العقة إداريا إذ لا تتضمن العقود بين الأفراد مثل هذه 
الشروط. 


ويمكن الاستدلال على هذه الشروط بقرائن معينة يمكن تلخيصها فيما يلي': 


.١‏ الشروط التي تتضمن امتيازات للادارة لا يمكن أن يتمتع بها المتعاقد الأخر: كأن تحتفظ 
الإدارة بالحق فى تعديل التزامات المتعاقد معهاء وفسخ العقد أو إنهائه بإرادتها المنفردة أو 
حق توقيع عقوبات على المتعاقد في حالة إخلاله بالالتزامات دون حاجة إلى الالتجاء إلى 
القضاء. 


". تخويل سو ع ع استثنائية في مواجهة الغير: على سبيل المثال؛ كثيرا 
ما تتضمن عقود امتياز المرافق العامة شروطا تخول المتعاقد حق ممارسة بعض سلطات 
البوليس أو حق نزع الملكية أو فرض إتاوات معينة. وفي عقود الأشغال العامة تكون 
هناك أحيانا أحكام تخول المقاول حق شغل بعض العقارات الخاصة لمدة محدودة دون 
حاجة لرضاء ملاكها مقدما. 


". الإحالة إلى دفاتر شروط معينة: وكثيرا ما تعد هذه الدفاتر وتطبع مقدما قبل التعاقد وتلحق 
بالعقد الإداري وتعتبر جزءا منه بعد إبرامه. 


:. شروط جعل الاختصاص للقضاء الإداري: يرجع ذلك إلى الصيغة الإدارية للعقد إذ أن 


د. اشتراك المتعاقد مع الإدارة في تسيير المرفق العام: وعلى هذا الأساس استقر القضاء 
الإداري على ان عقد امتياز (أو التزام) المرافق العامة هو عقد إداري بااستمرار لأنه 
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يؤدى إلى اشتراك الملتزم في إدارة المرفق العام بنفسه. وطبقت الفكرة السابقة فيما 
يتعلق بالعقود التي تبرمها الدولة» لاسيما في وقت الحرب بقصد نقل الجنود. فإذا اقتتصر 
مؤجر السفينة على وضع سفينته تحت تصرف الدولة دون أي مشاركة من جانبه» فالعقد 
يعتبر عقدا إيجاريا من عقود القانون الخاص. أما إذا تولى بنفسه وبحارته نقل الجنود فإن 
العقد يعتبر اداريا. 


5.أن تتجه نية الشخص المعنوي العام إلى الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه: وذلك 
بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص. 


ومن أمثلة العقود الإدارية عقد الامتياز لتشغيل مرفق عام؛ عقد الأشغال العامسة؛. عقد 
التوريد الإداريء عقود النقل التي تكون الإدارة أحد طرفيهاء وغير ذلك من العقود التي 


وتخطبع العقود الادارية لأنظمة قانونية مختلفة» ؛ فهي قد تخضع لنظام القانون الخاص ومن 
ثم تصنف ضمن العقود المدنية»؛ وقد تخضع لنظام القانون العام وهي ما نطلق عليها العقود 
الإدارية. ومن ثم يمكن تقسيم العقود الإدارية إلى قسمين: 
-١‏ عقود الإدارة التي تخضع للقانون الخاص؛ وتصنيف هذه العقود ضمن العقود المدنية. 
ا عقود الإدارة التي تخضع للقانون العام وهي التي يطلق عليها اصطلاح العقود 
الإدارية. 


وطبقا لما أقره القضاء الإداري المصري في 4 ديسمبر سنة ١155‏ فإنه ليس كل عقد 
تبرمه جهة الإدارة بعقد إداري حتماء فكثيرا ما تلجأ هذه الجهة إلى إبرام عقود بينها وبين 
جهة أخرى. أو بينها وبين بعض الأشخاص من جهة أخرى في ظل قواعد القانون الخاصء؛ 
فيختص بها قاضى القانون الخاص ولا تعنى بأمرها مبادئ القانون الإداري. وليس بكاف ابدا 
مجرد أن يكون أحد طرفي التصرف شخصا إداريا عاما للقول بأن هذا التصرف أو العقد إنما 
هر 2 د بخح كد القانون العام وتختص حتما بالفصل في منازعاته المحاكم 
الإدارية» فالشخص الإداري ي العام قد يبرم عقدا مدنيا كما قد يبرم عقدا إداريا سواء بسواء'. 


ويقوم النظام القضائي سواء في مصر أو في فرنسا على اختصاص القضاء الإداري 
واستقلاله عن القضاء العادي بنظر المنازعات الإدارية. وقد قام اختصاصه على تطبيقفه 
لمبادئ القانون الإداري وعدم التزامه بتطبيق قواعد ومبادئ القانون الخاص على ما يعرض 
عليه من منازعات. وحينما بدأ المشرع الفرنسي يحيل إلى القضاء الإداري اختصاصا بنتظر 
المناز عات الخاصة ببعض العقود. كان ذلك يهدف إلى إخضاع هذه العقود لمبادئ متميزة 
يراعى فيها مجلس الدولة الفرنسي ملاءمات وظروف العمل الإداري العام . 
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وقد نشأت فكرة العقود الإدارية في البداية في فرنساء ولم يأخذ القضاء المسصري بهذا 
النوع من العقود إلا بعد عام .'١147‏ ولا تزال صياغة العقد الإداري في مصر متأثرة بنظام 
القضاء م الرلسى تكد يوهت 0 . ومن مله «للشدييد افده فعاض عدداء رهلا عع 01"] 
مكونات العقد الإداري. وكما سبق أن اوكا 0 تماق القفضاء 0 
المتخصص إلا في سنة 4157١ء.‏ وهي السنة التي أنشئ فيها مجلس الدولة المصري. 


وفي بداية الأمر كان المعيار السائد لتحديد اختصاص القضاء الإداري هو معيار السلطة 
أو فكرة السيادة. فكان يميز بين تنوعين من أعمال الإدارة: أعمال السلطة العامة والأعمال 3 
التصرفات الشبيهة بتصرفات الأفراد» بحيث ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري إذا كانت 
المنازعة متعلقة بعمل من أعمال السلطة العامة: أما التصرفات العادية التي تأتيها الإدارة 
فتكون من اختصاص القضاء العادي". 


وقد ترتب على هذا المسلك التضييق من اختصاص مجلس الدولة الفرنسي إذ خرجت منه 
المناز عات المتعلقة بالتصرفات العادية للإدارة» ومنها عمليات التعاقد كالبيع والشراء أو 
الإيجار التي كانت تعتبر من الأمور العادية التي لا تظهر فيها الإدارة بمظهر صاحب السلطة 
أو السيادة, ومن ثم لم تدخل في اختصاص مجلس الدولة الفرنسي» وظلت من اختصاص 
القضاء العادي. وكانت تطبق عليها قواعد القانون الخاص. 


وابتداء من سنة ١835‏ بدأ مجلس الدولة الفرنسى يأخذ بمعيار المرفق العام في قضية 
'روتشيلر" وطبق هذا المعيار في قضية 81300 سنة 1477. ومؤدى هذا المعيار هو 
اختصاص القضاء الإداري بكل نزاع يتعلق بتنظيم وسير مرفق من المرافق العامسة؛ء سواء 
كانت الإدارة تتصرف تصرفات عادية أو باعتبارها صاحبة سلطة. ومما يلاحظ أن المعيار 
الجديد وهو معيار المرفق العام لم يتخل كليا عن معيار السلطة الذي كان سائدا فاشترط 
القضاء إلى جانب تعلق العقد بمرفق عام أن تتبع الإدارة في تسيير شئون هذا المرفق أسلوب 
القانون العام. أ ي أن تظهر في العقد باعتبارها شخصا هاما له سلطات وامتيازات تتطلب 
تضمين العفد شرو طا غير مالرقة فى غتؤد القائون الخلض وتضنين بها تحقق المستلحة العامة 
للمرفق 
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أركان العقد الإداري وشروط صحته 


يشترط في العقد الإداري ما يشترط في جح جميع العقود من أهلية وتراضء ومحل.» وسببء 
وَفنَكل" . ويتم العقد الإداري بمجرد أن يتبادل 0 التعبيير عن إرادتين متطابقتين. 
والتراضي لا يكون صحيحا إلا إذا كان صادرا من ذي أهلية؛ ولم تكن إرادة أحد المتعاقدين 
مشوبة بعيب. وعيوب الإرادة هي الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال. ويشترط في محل 
العقد (أي العملية القانونية التي يراد تحقيقها من وراء العقد) أن يكون موجودا وقابلا للتعامل 
فيه. أما السبب فيشترط أن يكون موجودا ومشروعا. وبالنسبة للشكل فإنه يشترط اتباع 
شكليات معينة لانعقاد العقود الإدارية متل القواعد التي تحكم إجراء المناقصات أو المزايدات 
والتقدم بالعطاءات؛ إلخ. 


ويتفق العقد الإداري مع العقد المدني من حيث أركانه وشروط صحته. وهو في الحالتين 
لا يخرج عن كونه توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين. ومتلٍ العقد المدني- لابد من 
توفر أركان الرضا والسبب والمحل في العقد الإداري. فلا يمكن أن يتم العقد الإداري إلا إذا 
توفر فيه التراضي بين الطرفين. وهذا التراضي يجب ان تتوفر رك الصحة» فيجب أن 
يصدر الرضاء من جهة الإدارة المختصة قانونا وفقا للنظم المقررة من حيث الاختقصاص 
والشكلء. وأن يكون ممثل الإدارة المتعاقدة أهلا للتعاقد. وأن يكون رضاؤه خاليا من عيوب 
الرضاء وهي الغلط والتدليس والإكراه والغبن . 


وقد لاتتوفر حرية الإرادة بصورة كاملة بالنسبة لعقود الأشغال العامة التي تتخذ في العادة 
شكل عقود إذعان يخضع فيها الطرف الأضعف الذي يقبل العقد إلى الطرف الأقوى الذي 
يقرر شروطه. وليس له أن يناقش هذه الشروط أو يضع تحفظاته عليها. فالمتعاقد في مثّل هذه 
العقود يبرم عقده وفقا لدفاتر الشروط الموضوعة من جانب الإدارة» والتي تتميز دائما 
بتضمنها شروطا للمصلحة العامة لا تقبل المناقشة . ولذلك فإن عنصر الرضا في مثل هذه 
الحالة يمكن أن يقال عنه أنه رضاء سلبي' . 


وشان العقد المدني أيضا - يجب أن يكون هناك سبب للعقد. ويجب أن يكون السبب 
ررك كك يي ل رد هناك "محل" للعقد الإداري» فالعقد ينشئ حقوقا لصالح 
المتعاقدين أو يحملهم بالتزامات. ومن ثم يجب أن يكون العقد محددا أو قابلا للتحديد بما 
يضمن توافق الإرادتين وصحة الرابطة التعاقدية. ومن أهم شروط الصحة في المحل شرط 


١‏ أنظر مؤلفنا السابق ؛ ترجمة العقود المدنية؛ القاهره : دار الفكر العربى» 8 ص ص ا 
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المشروعية. ومن أمثلة ذلك نص المادة الثالثة عشر من لائحة المناقصات والمزايدات التي 
تحظر شراء الأصناف الغالية التمن كالمكاتب والثلاجات وأدوات الشرب وما في حكمها إلا 
بموافقة وزير المالية والاقتصاد. 


ورغم هذا التوافق بين العقدين المدني والإداري من حيث توفر الأركان الأساسية للعقد 
بشكل عام - فإن العقد الإداري يختلف عن العقد المدني في نواح متعددة تتعلق بأسلوب 
الإدارة فى التعاقد وتنفيذها للعقدء والغاية من وراء هذا العقد. ومن أمثلة هذا الاختلاف 
تضمين العقد الإداري شروطا تعكس صفة السلطة العامة بما لها من مميزات؛ وكذلك تقيد 
الإدارة عند التعاقد. > على-عكسأ الأفراد -. بالقوانين واللوائح التي تحدد' '"اختصاصاتها وتضع 
لها قيودا إجرائية. وعلى سُبيل المثال لا يحق للإدارة أن تختار شخص المتعاقد معها . فالمزاد 
أو المناقصة هو الذي يحدد الطرف المتعاقد مع الإدارة دون أن يكون للشخص العام حرية 
اختياره. بل إن محل العقد محدد دائما في قوائم الشروط العامة التي تقرها السلطة المختصة 
قبل التعاقد. وهناك أيضا اختلاف في نوعية المصلحة وهدف العقد . فالأفراد في عقودهم 
المدنية يسعون دائما لتحقيق المصالح الخاصة أما العقد الإداري فيستهدف تحقيق المصلحة 


غ1 


العامة . 
أنواع العقود الإدارية 


سبق أن أوضحنا أن هناك معايير معينة لتمييز العقد الإداري عن غيره من صور العفود 
المدنية. ومن ثم فإن نفس العقود المعروفة في القانون المدني كعقود البيع؛ والشراءء 
والإيجارء والنقل. والتوريدء والمقاولة» الخ. - وهي عقود مدنية بطبيعتها - يمكن أن تكون 
عقودا إدارية إذا تضمنت نفس شروط العقد الإداري. 


ومن هنا يمكن تقسيم العقود الإدارية على نفس النمط المعروف في العقود المدنية من 
حيث الالتزامات مشر ع ال فمنها ما يرتب التزامات على الطرفين المتعاقدين» ومنها 
ما يرتب التزامات على طرف واحد. وكذلك يمكن تقسيمها الى عقفود مسماأة 5010110066 
5ه بمعنى أن لها نظام قانوني خاص معروف مسبقاء وعقود غير مسماة )100701012 
2001 عن العقود التي تبرم على خلاف المألوف وحسب طبيعة وظروف كل عقد. ويمكن 
تقسيم العقود الإدارية أيضا من حيث طريقة إبرامها. فهناك عقود إدارية تخضع لمفاوضات 
0 العقد 5]ع07652ه 06801264» بينما توجد عقود أخرى ينحصر فيها دور المتعاقدين 

في قبول شروط لم يساهم في صياغتها (عقود الإذعان «مزوءط20 6ه 5اعمادمء). 


غير ان هناك عقودا ادارية لا نجد لها نظيرا فى العقود المدنية؛ ومن أمثلة ذلك: عقد 
الامنيار (أو الالتزام) 28661011 (1وأووعنوون الذي بحكم موضوعه - وهو اشتراك المتعاقد 
في تسيير مرقق عام - لاا يمكن تصور وجوده في مجال القفانون الخاص. وكذلك عقد 
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الأشغال العامة 5و0:1» ءذاطدام 4ه :00:20 الذي يتميز بوجود دفاتر وشروط خاصة به 

تميزه عن عقد المقاولة المدني. ونفس الشيء ينطبق على عقد التوريد غع002مء لإأممنة الأمر 

الذى جعل المشرع المصري يحدد هذه العقود الثلائة بالذات صمن اختصاصات القضاء 
00 

٠. الإداري‎ 


مما سبق يتضح أن من الصعب حصر العقود الإدارية في نطاق محدد من العقفودء وإن 
كانت هناك عقود إدارية أكثر شيوعا من غيرها. وبالنظر إلى موضوع هذا الكتاب» سنركز 
على العقود الإدارية الأكثر شيوعًا والتى ترتبط عادة بأطراف أجنبية. ومن ثم؛ سنقتصر في 
مناقشتنا على أهم ثلاثة أنواع للعقود الإدارية» وهى: 


.١‏ عقود الإنشاءات والأشغال العامة كاءه/اا عتاطنظ ه ماعو نومت 


؟. عقود التوريد 5 21) لاأممناك 
"'. عقود الامتياز (الالتزام) الع 7عع87 م لروأؤوع02 © 
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المبحث الثاني 
طريقة إبرام العقد الإداري 


المطلب الأول: خصائص عملية اختيار المتعاقد 


على عكس العقود المدنية التي تتسم دائما بالحرية التعاقدية للاأطرافء تتسم العقود 
الإدارية؛ بصفة عامة. بوضع قيود على حرية التعاقد. ولا تتمتع الإدارة دائما بحرية اختيار 
المتعاقد معها. غير أن هذا القيد لا يعنى استبعاد الحرية التعاقدية للإدارة تماماء إذ أن العقود 
الادارية متنوعة والا تتطلب جميعها نفس الاجراءات والقواعد لاخنيار المتعاقد. وفي حالات 
كثيرة يكون للإدارة» مثل أي شخص عادىء حرية اختيار المتعاقدا'). 


ويحكم عملية اختيار المتعاقد اعتباران رئيسيان يؤديان إلى نتائج متعارضة؛ هما ؛ أولا: 
الاعتبار المالي ويتمئل في ضرورة المحافظة على المالية العامة» وتوفير أكبر وفر مالي 
للخزانة العامة. ويترتب على ذلك أن تلتزم الإدارة باختيار المتعاقد الذي يقدم أفضل الشروط 
المالية» وثانيا: الاعتبار الفني ويتمثل في المصلحة الفنية للإدارة في اختيار أكفا المتقدمين 
لأداء الخدمة بصرف النظر عن الاعتبارات المالية. وتراعى التشريعات عادة التوفيق بين 
هذين الاعتبارين لحفظ المالية العامة مع عدم إهدار الاعتبارات الفنية ("). 


وتتميز العقود الإدارية بخاصيتين رئيسيتين؛ هما(ا: 


١-الصفة‏ الانفرادية السابقة لصياغة العقد: بمعنى أن الإدارة تنفرد وحدها بصياغة العقد 
قبل إبرامه. والقاعدة العامة هي أن العقود الإدارية تتم صياغتها سلفاء وعلى المتعاقد مسع 
الإدارة ان يقبلها برمتها او يرفضها برمتها. 


؟-إخضاع جزء من العقود الإدارية للنصوص القانونية واللائحية العامة: وذلك عن طريق 
تضمين كراسات الشروط إما نصوصا قانونية صريحة أو بالإحالة إلى القوانين واللوائح 
التي تنظم كل العقود الإدارية» أو العقد الإداري المعنى بذلك. ومن ثم تلحق عادة بالعقد 
كراسات شروط عامة. وشروط نموذجية. وشروط فنية» وبيان بالمواصفاتء إلخ. 


)0( د. سعاد الشرقاوى .العقود الادارية._دار النهضة العربية. ١9565‏ ص 744 - 7545 


)( 06 سليمان محمد الطماوى. الأسس العامة للعقود الإدارية 6 دراسة مقارنة» مرجع سبق ذكرم ص 
ضرفا 


0 د. سعاد الشرقاوى؛ مرجع سبق ذكرهء ص 8517 


٠ت‏ الفصل الثاني: عناصر العقد الإداري ش -- 


عقودء وإن كان يؤدى إلى إلحاقها بقائمة عقود الإذعان. 20565102 01 002112015 التي 


المطلب الثانى: أساليب اختيار المتعاقد 


تعتبر المناقصة_العامة المفتوحة هي الأسلوب الأول والأساسي الواجب اتباعه 
لاختيار المتعاقد فى المشتريات الحكومية في النظم المطبقة في أغلب الدول. وهي أيضا 
الأشلواب الأساتيى فى قانون اليونسترال النموذجى للأمم المتحدة' بشأن المشتريات الحكومية 
07 انسل والإنشاءات والخدمات لسنة .١415‏ وطبقا للمادة )١-١14(‏ من قانون اليونسترال 
لسنة 1354+ على جهة الشراء التي تقوم باشتراء السلع أو الإنشاءات أن تفعمل ذلك عمسن 
طريق إجراءات المناقصة. 


وفي مصرء أضاف القانون رقم 54 لسنة ١114‏ الممارسة العامة إلى المناقصة 
العامة كاسلوب أساسي في التعاقد على المشتريات الحكومية (م١).‏ وأخضع القانورن كل مسن 
المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة 


(م"). 


وطبقا للمادة )5٠(‏ من اللائحة التنفيذية» يكون التعاقد بطريق الممارسة العامة بقرار 
مسبب من السلطة المختصة التي تصدر قرارا بتشكيل لجنة الممارسة. وتنص المادة (45) 
من اللائحة التنفيذية على أن التعاقد بطريق الممارسة العامة يخضع للشروط العامة 
للمناقصات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التنفيذية. 


او الممارسة العامة. أجازت المادة .)١(‏ استدناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة؛. التعاقد 
تاقد 2 الطرق الآتية: 


.١‏ المناقصة المحدودة 180061100 (علانأاععاع5) 10160 أوه. 

”. المناقصة المحلية ©1620©17[5 0016511. 

". الممارسة المحدودة 06001121107 06أأأعممرمه مزاع ه501 
؟- الاتفاق المباشر 7/6111 ©3016 1601ل0. 


)1( كلمة يونسترال (-41خ1[10111): هي كلمة مختصرة مكونة من الحروف الأولي في اللغة الإنجليزيسة 
لعبارة /لاضر] 1520 [021012رعم] 0010101551010 كمو أجل لم ؤزول] وتعني (لجنة الأمم 
المتحدة للقانون التجاري الدولي). وهذه اللجنة هي منظمة بين الحكومات تابعة للجمعية العامة للأمم 
المتحدة انشنت لوضع المعاهدات الدولية النموذجية وخاصة القواع د التعاقدية والقوانين النموذجية 
والتوجيهات القانونية التي توضع لمساعدة الدول على تحديث قوانينها التجارية. 
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1 ورغم أن القانون ساوى بين المناقصة العامة والممارسة العامة في أنه جعل 
الأسلوبين هما الأصل في التعاقد لا يجوز في أية حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو 
محدودة (م١).‏ وسوف نناقش فيما يلي» اولا» التعاقد بطريق المناقصة» وثانياء التعاقد بطريق 
الممارسةء وتالثاء التعاقد بطريق الاتفاق المباشر. 


أولا- التعاقد بطريق المناقصة ع006108ع] 


يمثل أسلوب المناقصة أو المزايدة 60061108 طريقة تلجأ إليها الإدارة لاختيار أفضل 
من يتقدمون للتعاقد معها سواء من الناحية المالية أو من ناحية الخدمة المطلوب أداؤها. 
وتعتير المناقصة والمزايدة أسلوبا للمنافسة 20502611]107 وفقا لمبادئ العلانية وتكافؤ 
الفرص والمساواة وحرية المنافسة. وبينما يعتبر لفظ "المنافسة" 6)]1]101م20120 لفظا عاما 
يمكن أن يطلق على كل من عملية "المناقصة" وعملية "المزايدة". هناك فرق جوهري بين 
كلمة المناقصة والمزايدة؛ فبينما تستهدف المناقصة اختيار من يتقدم بأقل عطاءء تستهدف 
المزايدة التعاقد مع الشخص الذي يقدم أعلى عطاء. ومثال على ذلكء إذا رغبت الإدارة في 
إسناد أشغال عامة إلى مقاولين فإنها عادة تسعى إلى الحصول على أقل عطاء من ناحية 
التكلفة المالية أو الخدمة المطلوبة. ومن ثم تعلن عن "مناقصة” للمشروع. أما “المزايدة" فيمكن 
أن تحدث عندما ترغب الإدارة» مثلاء في أن تبيع شيئا من أملاكها. ومثال ذلك أن ترغغب 
جهة حكومية ما في أن تبيع عقارا من ممتلكاتهاء إذ أنها في هذه الحالة تسعى إلى التعاقد مع 
الشخص أو الجهة التي تقدم أعلى عطاء. وقد نظم المشرع المصري المناقصات والمزايدات 
بالقانون رقم 7١7‏ لسنة ١10:8‏ الذي حل محله القانون رقم 4 لسنة ١187‏ ثم استبدل بالقانون 
الأخير القانون رقم 285 لسنة .١99/‏ 


وفي الإنجليزية؛ تعني كلمة 167061188 أو 6100188 عملية إجراء المناقصة أو المزايدة. 
وعلينا أن نفرق بين المزايدة والمزاد 210©1100. وتستخدم كلمة 67061/010) بمعنى 'مناقصة" 
أو 'مزايدة". ويقال مناقصة رقم (....) (....) .2/0 :1600©6. ويطلق على "الفائز بالمناقفصة" 
أو "المشترك الذي رسى عليه العطاء" كلمة /ع7ء0مع] أتاأووعععناة أو اناأؤ5عععنا؟ 
7 .. وتستخدم الكلمتان أيضا كفعل في هذا السياقء فيقال: 


- دعوة شركات المقاولات للاشتراك في لط 0) 2001126015 108 101/12]1072 - 
مناقصة لإنشاء للع ا م01 0115]1116]1011ك عط 101 


وتستخدم أيضا كلمة 610 أو 6061] بمعنى عطاء (أي عرض القيام بشيء ما مقابل مبلغ 
معين من المال). ويسمى صاحب أو مقدم العطاء 1ع16006167/0100؛ ومن ثمء يسمى 
"صاحب أعلى عطاء" 1ع0100/اتاءل1ان) أوع1اع18! 36). وتسمى الدعوة إلى تقديم عطاءات 
1/6705 101 1211121105 


؟اه الفصل التاني: عناصر العقد الإداري 


- تقدم العطاءات يوم 5 ديسمبر الساعة 01680 طناك ع6 0 عقة 1600615/5105 - 
العاشرة صباحا . لة 10 ]2 عع ططروعءة0] 15ه 


- قبلت حية العمل العطاء المقدم من عطا 0مامعععة ‏ #علإه[مصصظ 156 - 
شركة ماركونى. لوم مم00 أموعمدل8 أه لأا/تعلوعا 


وهناك ثلاند أنواع من المناقصا ت؛ المناقصة العامة المفتوحة. والمناقصة المحدودة. 
[المناقضة العحلية. وسوت .نذا قثن .فيها يلي كل نوغ علن .جدة: 


.١‏ المناقصة العامة المفتوحة 


يقصد بالمناقصة العامة المفتوحة المناقصة التي يُسمح فيها بالاشتراك لمن يشاء بعد 
الإعلان العام في وسائل الإعلان العام عن إجراء المناقصة. وقد تكون داخلية يُعلن عنها في 


". المناقصة المحدودة (المقيدة) 


يقتصر الاشتراك فيها على أشخاص أو شركات معتمدة أسماؤهم في سجلات 
انوزارات والمصالح سواء من داخل مصر أو خارجها وذلك لتميزهم من الناحيتين الفنية 
ب المالية. وتخضع المناقصة المحدودة لنفس القواعد التي تخضع لها المناقصة المفتوحة 
2 حا الراك المتعلقة بطريفة نوجيه الدعوة للدخول في المناقصة؛ أذ بينما توجه الدعوة في 
المنافصة المفتوحة الى كل المقاولين؛» تقتصر الدعوة في المناقصة المحدودة على أسماء 
المقاو لين والموردين المقيدين في سجل خاص لدى جهة الإدارة. وتوجه الدعوة بموجب كتاب 
موصى عليه بعلم الوصول أو بأي طريقة أخرى مناسبة. 


". المناقصة المحلية 


يقتصر الاشتراك في المناقصة المحلية على المقاولين المحليين الذين يقع نشاطهم في 
نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد. وتتم الدعوة إلى المناقصة المحلية بخطابات 
موصى عليها. ولا تزيد قيمة التعاقد فيها على مائتي ألف جنيه. 


المبحث الثائي: طريقة إبرام العقد الإداري ‏ “اه 
ثانيا- التعاقد بطريق الممارسة ع112ع2520) 52161156 


على عكس أسلوب المناقصة أو المزايدة الذي يخضع لآليات معينه؛. يخضيع أسلوب 
الممارسة لقاعدة حرية الإدارة في اختيار المتعاقد. لكن ذلك لا يعنى أن أسلوب الممارسة لا 
يخضع لتنظيم قانوني» وإنما تتم الممارسة طبقا لنظم محددة أيضا يتعين على الإدارة اتباعها. 
ويكمن الفرق بين الأسلوبين في أنه مهما كانت دقة النظام المقرر للتعاقد عن طريق الممارسة 
فإنه لا توجد طريقة واحدة تجبر الإدارة على اختيار متعاقد بعينه» على عكس ما هو متبع في 
أسلوب المناقصة الذي تلتزم الإدارة بموجبه بالتعاقد مع صاحب العطاء الأقل سعرا والأفضل 
شروطا وخبرة (' 


ويقوم نظام الممارسة على دعوة المقاولين والموردين لكي يتقدموا بعطاءاتهم» ثم تقوم 
جهة الإدارة بمفاوضتهم في جلسات علنية تمهيدا لاختيار شخص المتعاقد معها دون التقيد 
بمبدأ الإسناد على أساس السعر الأقل. كما أن الجهة الإدارية؛» في حالة الممارسة؛. تستطيع 
بسلطتها التقديرية اختيار شخص المتعاقد معها حتى ولو لم يكن صاحب العطاء الأقفل 
سعرا(). 


وفي حين يتم الإعلان عن الممارسة العامة في الصدف اليومية؛ شأنها في ذلك شان 
المناقصة العامةء توجه الدعوة لتقديم العروض في الممارسات المحدودة بخطابات موصى 
عليها بعلم الوصول تتضمن كافة البيانات الواجب ذكرها في الإعلان عن المناقصات العامة. 


وهنالك نوعان من الممارسة؛ الممارسة العامة والممارسة المحدودة. وسوف نناقش فيما 
يلي كل نوع على حدة. 


أ. الممارسة العامة 


يكون التعاقد بطريق الممارسة بقرار مسبب من السلطة المختصة. ويجب الإعلان عن 
الممارسة العامة في الوقت المناسب طبقا لإجراءات النشر الخاصة بالمناقصة العامة المبينة 
باللائحة التنفيذية. وتتولى إجراءات الممارسة العامة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة 
المختصة؛ وتكون هذه اللجنة برئاسة موظف مسئول وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية 
وفق أهمية وطبيعة التعاقد. ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة على الأسباب التي بنيت عليها. 
وتسرى على كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة الأحكام الخاصة بالمناقصات فيما 
لم يرد بشأنه نص خاص في قانون المناقصات (م. .)١‏ 


)0( د. سعاد الشرقاوي» العقود الإدارية» دار النهضصة العربية, ات ص 4" 


2س( د. جابر جاد نصار» المناقصات العامة (دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي واليونسترال)؛ 
الطبعة الثانية» دار النهضة العربية» وص 5148 


جه الفصل الثاني: عناصر العقد الإداري 


وفى حالة الممارسة الداخلية, إذا تجاوزت القيمة 70٠0.٠٠١‏ جنيه؛ يجب أن يشترك في 
عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية. وإذا تجاوزت القيمة 500.6٠٠‏ جنيه». يجب أن يشترك 
عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. وفي حالة الممارسة الخارجية؛ يجب أن 
يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس 
الدولة إذا تجاوزت القيمة مليون جنيه (م .)١‏ 


ب. الممارسة المحدودة 


الخاصة بالمناقصة العامة المبينة باللائحة التنفيذية» توجه الدعوة لتقديم العروض في 
المسمارسات المحدودة بخطابات موصى عليها بعلم الووصول تتضمن كافة البيانات الواجب 
ذكرها فى الإعلان عن المناقصات العامة المبينة باللائحة التنفيذية مع تحديد أول اجتماع 
لنجنة الممارسة على ألا تقل المدة المحددة لتقديم العروض عن خمسة عشر يوما من تاريخ 
ارسالن الدعوات. ويجوز في حالة الاستعجال» وبموافقة السلطة المختصة؛ إرسال الدعوة مع 
سخصوص قبل الموعد المحدد بخمسة أيام على الأقل. وتباشر لجنة الممارسة المحدودة نفس 
احراء'ات الممارسة العامة. 


ويكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة في الحالات التالية (م © من اللائحة): 


أ. الأشياء التي لا تصنع أو تستورد أو توجد لدى جهات أو أشخاص بذواتهم. 

ب. الاشياء التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو 
شراؤها من أماكن انتاجها. 

ج. الاعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو أخصائيون أو 
خبراء بذواتهم. 

د. التعاقدات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي أن تتم بطريقة سرية. 


ج. إجراءات البت في الممارسة (العامة والمحدودة) 


عند الببت في العطاءات المقدمة» تتبع الإإجراءات التالية (المواد 5 رت وهغع من 


6 
اللائحة): 


5 ٠ . 8 : 3 5 8 0 0: 5 جه‎ 0 : 8 ١ 
تعمد نجنه الممارسة جلسة علنية يحضرها مقدمو العروض او مندوبوهم وذلك لفتح‎ . 


المظاريف الفنية» دون المظاريف المالية» وقراءة محتوياتها. 


المبحث الثاني: طريقة إبرام العقد الإداري ‏ همه 


ديد اعقفياة البتلكلة حتفيب التو صنواف: اده ككولي: ذا ة المكدر وات إخطان مققدي 
العروض المقبولة فنيا بموعد ومكان إنعقاد لجنة فتح المظاريف المالية ليتسنى 
حضورهم أو مندوبيهم أعمال اللجنة (يشترط إنقضاء سبعة أيام عمل على الأقل بين 
تاريخ إعلان أسباب قرارات القبول أو الإستبعاد وتاريخ إرسال الإخطارات الخاصة 
بموعد فح المظاريف المالية). 


5. تفاوض اللجنة مقدمي العروض المقبولة فنيا أو مندوبيهم في جلسات علنية للوصول 
إلى أفضل الشروط وأقل الأسعار (مع مراعاة توحيد أسس المقارنة بين العسروض 


2 


جميع أعضائها ومن رئيسها للسلطة المختصة لتقرير ما تراه. 


.١‏ تخطر اللجنة المقاول أو المورد الفائز وذلك بأمر التوريد أو الإسناد.» حسب 
الأحوال. 


ثالثا- التعاقد بطريق الاتفاق المباشر )2816612161 01124 


تنص المادة () من قانون المناقصات على أنه يجوز التعاقد بطريق الاتفاق المباشر 
في الحالات ال العاجلة التي لا تحتمل إتباع أجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها. 
ويُشترط لاتباع طريق الاتفاق المباشر. صدور ترخيص من السلطة المختصة. وتختلف 
السلطة المختصة بإصدرا هذا الترخيص حسب القيمة المالية للعقد . ويصدر الترخيص من: 


أ. رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى فيما لا 
تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه في حالة عفود شراء المنقولات أو تلقي الخدمات 
والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية ومقاولات النقل» ومائة ألف جنيه. في 
حالة عقود مقاولات الأعمال. 


ب. الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه 
في حالة عقود شراء المنقولات أو تلقفي الخدمات والدراسات الاستشارية 
والأعمال الفنية ومقاوللات النقل؛ وثلاثمائة ألف جنيه؛ في حالة عقود مقاو لات 
الأعمال. 


ولرئيس مجلس الوزراء. في حالة الضرورة القصوىء أن يأذن بالتعاقد بالطريق 
المباشر فيما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (ب) في الفقرة السابقة. 


المبحث الثالث: إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة باه 


المبحث الثالث 
إجراءات التعاقد عن طريق الملاقصة العامة 
1 عتأطدظ 9ط امعبرء ممعم 


أولا- الإجراءات التمهيدية السابقة على طرح المناقصة 


تصنف السلع إلى مجموعات متجانسة بمراعاة دليل التصنيف والترقيم للمخزون السلعي 
بالجهاز الإداري للدولة. ويجب عند الطرح تجنب الإشارة إلى النوع أو الوصف أو 
الرقم الوارد في قوائم الموردين» كما لا يجوز ذكر علامة معينة أو مواصفات مما 
تنطبق على نماذج خاصة أو مميزة. ولا بسرى على ذلك ما تقتضيه ظروف توريد قطع 
انغيار أو مستلزمات التشغيل المطلوبة بداتها. 


يتم تحديد الاحتياجات الفعلية والضرورية لسير العمل أو الإنتاج على أسس دراسات 
واقعية وموضوعية تعدها الإدارات المختصة. ويتعين عند إعداد هذه الدراسات مراعاة 
الأتى: 
ا 0 

ب. معدلات الاستهلاك. 

ج: مقررات الصرف. 

د. التأكد من عدم وجود أنواع ممائلة للاشياء المزمع التعاقد عليها أو بديل عنها 

بالمخازن تفي بالغرض حيث لا يجوز التعاقد في هذه الحالة. 


ينم اعداد مقايسات سنوية قبل بدء السنة المالية بتسعة أشهر» وتخطر وزارة المالية لندب 
أحد مفتشيها لمراجعتها ومناقشتها وذلك لتفدير قيمة الاعتماد اللازم إدراجه بالميزانية 
واخطار المصلحة بقيمة المقايسةه المعتمدة لإدراجها صمن مشروع ميزانيتها زم ١م-6م‏ 
من لانحة المخازن). 


بقيمة الارتباط (م 5-0 من القانون ١18١/١171‏ بشأن المحاسبة الحكومية). ولا يجوز 
الأمر بالارتباط أو التعاقد الا في حدود الاعتمادات المخصصة للجهة الإدارية وفي ذات 
الأغراض التي يخصص لها كل بند من بنود الموازنة العامة (م ١‏ من اللائحة التنفيذية 
للقانون /001)). 


يتم وضع مواصفات فنية دقيفة ومفصلة بمعرفة لجنة فنية ذات حبرة بالأصناف أو 
الا عمال التطلوية :ونب كت ضيه المواضيفات الفانة مز اعاة هنا يلي : 


2, 


الفصل الثانى: عناصر العقد الإداري 


أ. عدم الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الرقم الوارد في قوائم الموردين» وعدم ذكر 
علامة معينة أو مواصفات تنطبق على نماذج خاصة أم مميزة باستنثاء ما تقتضيه 
ظروف توريد قطع الغيار أو مستلزمات التشغيل المطلوبة بذاتها. 

ب. في الحالات التي يتطلب فيها موضوع التعاقد توفير أعمال الصيانة وقطع الغيار 
يجب ذكر الفترة اللازمة لتوفير هذه الأعمال وتحديد نوع الصيانة المطلوبة (عادية أم 
شاملة قطع الغيار) على أن يؤخذ ذلك في الإعتبار عند تقييم العروض من الناحية 
الفنية والمالية. 

-. يجب مراعاة المواصفات القياسية المصسرية ومواصفات التوريدات الحكومية وغيرها 

من المواضفات الت كعتمدها الجهات الفختضة. 

د. إذا كان التقييم الفني للعطاءات بنظام النقاط» يجب ذكر عناصر وأسس التقييم في 
الإعلان عن المناقصة. 

ه. في حالة طرح المناقصة على أساس العينات» يجب ذكر وزنها أو مقاسها أو 
حجمها وبيان نوع العبوة وسعتها ومواصفاتهاء وفي حالة تعذر ذلك؛. يكون الطرح 
على أساس العينات النموذجية الخاصة بالجهة الإدارية. 


الأسعار السوق عند الطرح مع الأخذ في الاعتبار جميع العناصر المؤثرة وفقا لظروف 
وطبيعة تنفيذ التعاقد. 


تقترح اللجنة مبلغ التامين المطلوب بما لا يجاوز 97 من القيمة التفديرية للعملية 


فور اعتماد القيمة التفديرية للعملية موضوع التعاقد, يخطر رئيس اللجنة مدير إدارة 
المشتريات بمبلغ التأمين المؤقت بكتاب مستقل. ويضع رئيس اللجنة تقرير اللجنة المعتمد 
من السلطة المختصة في مظروف مغلق بطريقة محكمة ويحفظ لدى مدير إدارة 
يتم إعداد كراسة تشمل الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية وقوائم الأصناف أو 
الاعمال وملحقاتها. ويقدر ثمن الكراسة بمثل تكلفتها الفعلية زائد 96٠١‏ مصروفات 
إدارية. 


تضمين الإعلان عن المناقصة عناصر وأسس التقييم بعد اعتمادها من السلطة المختصة. 
ويجب في هذه الحالة ان يتم تحديد نقاط التقييم والحد الأدنى للقبول الفنى واعتمادها من 
السلطة المختصة قبل فتح المظاريف الفنية. 1 


. على الجهة الإدارية قبل طرح العملية للتعاقد الحصول على الموافقات والتراخيص 


اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجهات المعنية وفقا للقوانين والقرارات التي 


المبحث الثالث: أإجراءات التعاقد عن طريق المناقصة العامة وه 


تقضى بذلك. ومثال ذلك. ضرورة الحصول على تصريح بالتعاقد بالنسبة لعقد استغلال 
التروات الطبيعية. 


. بعد التحقق من إتمام الإجراءات السابقة تقوم إدارة المشتريات برفع مذكرة للسلطة 
المختصة للحصول على الموافقة على الطرح. 


ثانيا- طرح المناقصة 105 121٠10108‏ 
)١‏ الإعلان عن المناقصة 6105 101 121120102 


يتم الإعلان عن المناقصة العامة في الوقت المناسب مرتين في ص حيفة أو ص حيفتين 
يوميتين واسعتي الإنتشار. ويحظر التعاقد في الشهر الأخير من السنة المالية إلا بموافقة 
السلطة المختصة وفي حالات الضرورة. وبالنسبة للمناقصات الخارجية؛ فيعلن عنها في 
مصر والخار +. 


ويشتمل إعلان المناقصة 105 101 121714211082 على ما يلي: 
-١‏ اسم الجهة المعلنة (جهة العمل) زع/ا10م810. 
؟- العمل المطلوب 713536 ]2:06 أو موضوع المناقصة اعع[6ا5 162061. 
"- مكان استثلام كراسة الشروط والمواصفات 10061070617214 81001928 ومكان تقديمها. 
: - آخر موعد لتقديم العطاءات 106201108 ع8100128. 
د - قيمة كراسة الشروط والمواصفات عع1 8101. 
5- تأمين العطاء (التأمين الابتدائي) '(111باء5 810. 
/ا-تامين التنفيذ (التأمين النهائي) /إ)011اع562 110110266ع2. 
- موعد فتح المظاريف عغن0آ ع0طادءعم0 810. 
1- أية بيانات أخرى تراها جهة الإدارة ضرورية لصالح العمل. 


؟) بيانات الدعوة للمناقصة (حسب قانون اليونسترال) 


.١‏ اسم وعنوان الجهة المشترية. 

؟. طبيعة السلع المراد توريدهاء وكميتها ومكان تسليمهاء أو طبيعة الإنشاءات المراد 
تنفيذها وموقعها. | 

“". الوقت المنشود أو المطلوب لتوريد السلع أو لإنجاز الإنشاءات. 

المعايبر والإجراءات التي ستطبق في تقييم أهلية الموردين أو المقاولين. 


م 


الفصل الثانى: عناصر العقد الإداري 


ه. إغلان. لا يجوز تغييره في وقت لاحقء بأنه يجوز للموردين أو المقاولين أن 
يشتركوا في إجراءات الاشتراء بصرف النظر عن جنسياتهم أو الإعلان بأن 
الاشتراك 8 مقصيول ]ا على أبياين' الجنسية: 

-. وسائل الحصول على وثائق الالتماس والمكان الذي يمكن الحصول عليها منه. 

. الثمن ان وجد الذي تتقاضاه الجهة المشترية مقابل وثائق الالتماس. 

. العملة والوسيلة اللتين يدفع بهما ثمن وثائق الالتماس. 

4. اللغة أو اللغات التي تتوافر بها وثائق الالتماس. 

٠.مكان‏ تقديم العطاءات والموعد النهائي لتقديمها. 


*) لغة الإعلان 


مك ال ال ا ا 1 . وفي حالة الطرح خارج 
0 لضا 


4) الإعلان عن المناقصة: هل هو دعوة للتفاوض أم إيجاب؟ 


من القواعد المستقرة أن الإعلان الذي ينشر في الصحف لدعوة الشركات لتقديم 
عطاءات لمشروع معين هو "دعوة للتفاوض" وليبس "إايجابا" ٠‏ ويقدم الإيجاب من الشخص الذي 
يقدم 0 وينم القبول - عندما تقبل انيه 1 المجلدة أحد هذه ال ا 5-6 جدلاء أن 


وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن طرح مناقصة توريد أشياء على أساس 
الشروط الواردة في قائمة الاشتراطات لا يعتبر إيجابا في صحيح القانون وإنما مجرد دعوة 
إلى التعاقد. أما الإيجاب فهو ما بصدر ممن تقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه. ويتم القبول 
بالموافقة على العطاء متى صدرت هذه الموافقة ممن د ا للد عه 
"45س 55ء ص .)١985‏ 8 


وفي احدى القضايا. أرسل المدعى (وزارة المعارف المصرية) إلى المدعي عليه 
(مقاول) خطابا يدعوه فيه للاشتراك في مناقصة محدودة لتوريد أخشاب له وطلب المدعي 
أن يتقدم المدعى عليه بعطائه على استمارة خاصة مرافقة لخطاب الدعوة. . وتضمن الخطاب 
ضرورة أن يراعي المقاول التعليمات المدونة بظهر الاستمارة والتعليمات الواردة في 
الخطاب ذاته. ومنها أن يرفق بالعطاء عينات موقع عليها وتامين مؤقت قدره كذا في 0 
يرفع فيما بعد إلى كذا في المانة. تقدم المدعى عليه بعطائه على الاستمارة مبينا أصناف 
الاخشاب واثمانها ومذيلاا عطاءه بقوله " الأصناف المقدمة من خشب جوز امريكانى صناعة 
مخلية بحسب العينات: المزرسلة هنا ووسستجئين لدف التاسين النهاني. عند رسو العطاء :فطلب 
اليه المدعى القيام بالتوريدء ثم أرسل خطابا آخر إليه يذكره بذلك وطلب منه الحضور للتوقيع 


على العقد وعلى العينات التي سبق له إرسالها صع العطاء. ثم استعجله مهددا بالغاع عطائه. 
ثم استعجله مهددا إياه بقيام قلم القضايا باتخاذ اللازم إن امتنع عن التنفيذ في مدى أسبوع. 


وقد قضت محكمة الموضوعء وأيدتها في ذلك محكمة الاستثناف» بأن هناك عقدا 
صحيحا قد نشأء لكنها صورتء. خطأء الخطاب الذي يدعو المدعي عليه للاشتراك في 
المناقصة على أنه "إيجاب" وعطاء المدعي عليه على أنه "قبول". وعند عرض الموضوع 
على محكمة النقض المصريةء قضت بأن المدعي عليه هو الذي تقدم بعطائه كعرض مستجد 
مستقل عن شروط المناقصة» وهو توريد الأخشاب حسب العينات المرسلة مع العطاء مع دفع 
التأمين النهائي عند قبول العطاءء وأن هذا العرض قد قبله المدعى في الخطاب الذي تضمن 
طلب التوريدء وبهذا تم التعاقد بينهما. ومن ثم يكون قضاء المحكمة للمدعى بالتعويض على 
المدعى عليه لامتناعه عن الوفاء بالتزامه بموجب عقد التوريد موافقا حكم القانون» ولا يضير 
حكمها أنه صور التعاقد على أنه إيجاب سابق من المدعى وافقه قبول المدعى عليه لا على 
أنه إيجاب من المدعى عليه وافقه قبول المدعى كما هو الحال في واقعة الدعوى إذ أن 
قضاءها مستقيم على الأساس القانوني (الطعن ٠١7‏ لسنة ١7‏ قء» جلسة .)١159/١1/١7‏ 


ثالثا- تقديم العطاءات وسحبها وتعديلها 5105 01]]128:طناد 
)١‏ تقديم العطاءات 


تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي. 
ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنيا (م ٠١‏ من القانون 
2)))8. 


وتقدم العطاءات موقعة من أصحابها على نموذج العطاء 8501157 84 المختوم بخاتم 
الجهة الادارية. ويجب أن يتبت على كل مظروف نوعه من الخارجء ثم يوضع المظروفان 
داخل مظروف خارحيى مغلق مختوم يكتب عليه إسم وعنوان الجهة الإدارية ويكتب عليه 
"عطاء متضمنا المظروف الفني والمظروف المالي لجلسة “*<“". ويكون إرسال العطاء 
بالبريد الموصى عليه خالص الأجرة أماععة7 لقللاع؟ ,اتهمد لعمعاواوء؟ ل1ومدعام 
216560 أو بوضعه داخل الصندوق المخصص لوضع العطاءات بالجهة صاحبة 
المشروع. 


الفصل الثانى: عناصر العقد الإداري 
س( سحب العطاءات 


وفقا لنص المادة (18) من القانون »١148/85‏ "إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل 
الميعاد المعين لفتح المظاريف الفنية يصبح التامين المؤقت المودع حق للجهة الإدارية دون 
حاجة إلى إنذار أو الإلتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات إقامة الدليل على حصول 
الضرر". ومعنى ذلكء أنه لا يجوز سحب العطاء قبل ميعاد فتح المظاريف. 


") تعديل العطاء 


تنص المادة (51) من اللائحة على أن العطاءات "يجب أن تصل إلى الجهة الإدارية ... 
في ميعاد غايته الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم المحدد بالإعلان لفتح المظاريف الفنية. ولا 
يعتد بأي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور. ولا يسري ذلك على أي تعديل لصالح 
الجهة الإدارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما أنه لا 
يؤثر في أولوية العطاء". 


ولنا ملاحظتان يمكن استنتاجهما من نص المادة (517) المشار إليها أعلاه؛ الأولم ؛ أن 
القاعدة العامة هي أنه لا يجوز تعديل أي عطاء يرد بعد ميعاد فتح المظاريف والمقرر له 
الساعة الثانية عشرة ظهر يوم فتح المظاريف الفنية. والاستثناء الوحيد لهذه القاعدة والذي 
يُسمح فيه بالتعديل بعد ميعاد فتح المظاريف هو أن يكون التعديل مطلوبا من المتقدم الذي تم 
بالفعل ترسية العطاء عليه. وأن يكون ذلك العطاء مطابقا للشروط والمواصفات؛ وألا يؤثر 
ذلك التعديل في ترتيب العطاءات. 


وتوضح المادة )١4(‏ من اللائحة كيفية التصرف في التعديلات التي ترد بعد الموعد 
المعين لفتح المظاريف. وتنص الماد )١8(‏ على أن أي تعديل 'يرد بعد الموعد المعين لفتح 
المظار يف الفنية يجب تقديمه فور وصوله الى رئيس اللجنة لفتحه والتاشسير عليه بساعة 
وتاريخ وروده ثم يدر ج في كشف العطاءات المتاخرة". ومعنى ذلك» أنه ييشترط أيضا 
للاعتداد بالتعديل الذي يرد بعد ميعاد فتح المظاريف ألا يكون التعديل قد ورد بعد جلسة فتح 
المظاريف. وبعبارة أخرىء هناك بالإضافة إلى الشروط المبينة أعلاه. شرط آخر للاعتداد 
بالتعديل الذي يرد بعد ميعاد فتح المظروفء هو أن يرد التعديل قبل انتهاء جللسة فتح 
المظاريف. 


أما الملاحظة الثانية فهي أنه لا يوجد نص صريح في القانون الجديد رقم ١198/89‏ 
ولائحته التنفيذية يتحدث عن الحالة التي يرد فيها التعديل قبل ميعاد فتح المظاريف. وتجدر 
الإشارة إلى أن المادة )4 من اللائحة التنفيذية للقانون الملغي رقم لي كانت تنص 
على أن المتقدم 'يظل ملتزما بعطائه ولا يكون له إلا أن يعدل عنه كلية أو أن يخفض ما ورد 
به من أسعار. على أن يتم ذلك في الحالتين قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف". ومعنى ذلك 
ان العدول عن العطاء أو التعديل فيه جائز بشرط توفر شرطين؛ الأول أن يتم العدول أو 
التعديل قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف. والثاني؛ أن يكون التعديل بخفض السعرء لا 


المبحث الثالث: إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة العامة سب 


برقعه. ٠‏ ويعتبر هذا النص قد ألغي العمل به بإلغاء القانون الذي تضمنه وهو القانون القديم رقم 
8ه ولم يعد هذا النص ساريا. 


ومن ثمء يمكن لنا أن نستنتج باطمئنان أن التعديل قبل ميعاد فتح المظاريف في ظل 
القانون الجديد غير جائز. ويؤكد هذا المعنى ما تنص عليه المادة (55) من اللائحة التنفيذدية 
للقانون الحالي رقم ١138/85‏ حيث تنص على أن العطاء 'يبقى نافذ المفعول وغير جائز 
الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة 
الجهة الإدارية وحتى نهاية مدة سريان العطاء المحددة باستمارة العطاء المرافقة للشروط". 
وكذلك المادة ٠(‏ 5) التي تنص على أنه "إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح 
المظاريف الفنية» يصبح التأمين المؤقت المودع حقا للجهة الإدارية دون حاجة إلى إنذار أو 
الإلتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر". 


رابعا- فحص العطاءات 


وفقا لنص المادة )١١(‏ من القانون ١134/45‏ 'يكون البت في المناقصات بأنواعها 
عن طريق لجنتين؛ تقوم إحداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت في المناقصة. على أنه 
بالنسبة للمناقصة التي لا تتجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه؛ فتتولى فتح المظاريف والبت فيها 
لجنة واحدة”". 


000 عرص كي د عو الفنية أولا ثم يتم البت فيها. وتبدأ 


وفيما يلي الإجراءات المتبعة في عمليتي فحص العروض الفنية والمالية» كل على 


)١‏ فحص المظاريف الفنية والبت فيها 
- فحص المظاريف الفنية 


المظاريف 01711171]666') 000611178 1810. ويجوز لمقدم العطاء أو مندوبه حضور 
الجلسة. وفي جلسة فتح المظاريف الفنية» يقوم رئيس اللجنة (وفقا لنص المادة ١١7‏ من 
اللائحة التنفيذية) بفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك» واتخاد الإجراءات 
التالية: 


53 


ضع 


2 
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إثبات الحالة التي وردت عليها العطاءات مع التحقق من سلامتها. 

القيام بحصر العطاءات وإثبات عددها في محضر فتح المظاريف. 

التحقق من وجود مظروفين منفصلين مقدمين عن كل عطاء أحدهما للعرض الفني 
والآخر للعرض المالي وإثبات ذلك في محضر فتح المظاريف. 


. ترقيم العطاءات على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات 


الواردة.» واثبات رقم كل عطاء على المظروف الفني وعلى المظروف المالي الذي يتم 
التحفظ عليه مغلقا. 

اعادة 0 المظاريف المالية بعد التوقيع عليها دون فتحها دخل صندوق العطاءات بعد 
التحقق من غلقه 


5 فتح المظاريف لفنية بالتتابع وكل مظروف يفتح يثبت رئيس اللجنة رقم العطاء عليه 


وعلى كل ورقة بداخله. 


. ترقيم الأوراق بداخل كل مظروف وإثبات عدد تلك الأوراق. 
5 قراءة أسم صاحب العطاء وقيمة التأمين المؤقت ونوعه وغيرها من محتويات المظلروف 


التوقيع منه ومن أعضباء اللجنة على المظروف الفني وكل ورقة بداخله. 

التأشير بدائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح في البيانات الواردة بالمظروف الفني 
ويجب إثبات كل كشط أو تصحيح وضع حوله دائرة ة حمراء تفصيلا والتوقيع منه 
وجميع أعضاء اللجنة على هذه التأشيرات. 

التوقيع منه ومن جميع الأعضاء على محضر اللجنة بعد إثبات كافة الخطوات المتقدمة 
في السجل المعد لذلك. 

تسليم التأمينات المؤقتة لمندوب الحسابات بعد توقيعه بالاستلام على محضر فتح 
المظاريف كما يوقع رئيس الحسابات في نفس اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر بما 
يفيد مراجعته للتأمينات الوار ردة بها وبأنها قيدت بالحسابات المختصة. 
ارفاق المظاريف الفنية وجميع الأوراق المقدمة بها بمحضر اللجنة وتسليمها لمدير 
إدارة المشتريات أو لرئيس القسم المختص وذلك لحفظها في خزانة مقفلة. 

مراجعة العينات السابق تقديمها من مقدمي العطاءات على الكشف الذي دونت به عن 
ورودها بعد التأكد من سلامة أختامها وغلافاتها ويوقعها رئيس اللجنة مع جميع 
أعضائها كما يوقعون على العينات التي ترد مع المظاريف الفنية بعد إثباتها فى كشف 
خاص دولل عسي الحنات إلى قدي ,داز المشتريات ارد رتيين القند المح ع 
الأحوال اسوة باوراق العطاءات. 
يجب اا ن تتم اللجنة عملها بأكمله في الجلسة ذاتها. 
يتم تفريغ العروضص الفنية في الاستمارة المعدة لذلك وتدون جميع ملالاحظات 
واشتراطات مقدمي العطا عات. 


المبحث الثالث: إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة العامة ى- 


ب- البت في العروض الفنية 


١ 


جع 


أ 


. تشكل لجنة البت من بين أعضائها الفنيين ومن ذوي الخبرة: إذا لزم الأمرء لجنة 
فنية تتولى فحص العطاءات من الناحية الفنية وكذلك التحقق من شروط الكفاية 
الفنية والمالية وحسن السمعة في شأن مقدمي العطاءات. 

. تضع اللجنة الفنية تقريرا بنتيجة الفحص الفني لكل عطاء على حدة وتبين فيه 
العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات الفنية وغير المطابقة وأوجه عدم 
المطابقة. 

. إذا وجدت اللجنة تحفظات ذات طابع مالي» تمتنع عن إبداء الرأي فيها وتؤشر عليها 
بأنها شروط أو تحفظات مالية وترجئ البت فيها لحين الفحص المالي للعطاءات. 

. بعد ورود التقرير الفني للجنة البت تقوم لجنة البت بمناقشته وفي حالة الموافقة عليه 
توصى لجنة البت فنيا بقبول العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات الفنية - 
واستبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات الفنية - وتحرر لجنة البت 
محضرا بذلك وترفعه للسلطة المختصة لاعتماده. وليس للسلطة المختقتصة سوى 
اعتماد نتيجة البت الفني والموافقة على ما انتهت إليه لجنة البت أو إلغاء المناقصة. 

. بعد اعتماد السلطة المختصة لقرارات لجنة البت بشأن البت الفني تعلن أسباب 
القرارات الخاصة بقبول أو استبعاد العروض الفنية بلوحة الإعلانات المخصصة 
بذلك وبعد انقضاء سبعة أيام عمل على هذا الإعلان تخطر إدارة المشتريات 
أصحاب العطاءات المقبولة فنيا بموعد ومكان انعقاد لجنة فتح المظاريف المالية 
لحضورهم أو حضور من يمثلهم. 

. في حالة البت الفني بنظام التقييم بالنقاط. تتبع الإجراءات المبينة فيما بعد عند 
مناقشتنا لنظام التقييم بالنقاط. 


؟) فحص المظاريف المالية للعطاءات المقبولة فنيا 


.١‏ تجتمع لجنة الفحص بنفس تشكيلها السابق في الموعد والمكان المحددين وذلك 


8 


لفحص العرورضص المالية للعطاءات المقبولة فنيا. وتتبع نفس الإجراءات السابق 
اتخاذها عند. فتح المظاريف الفنية. 


. تراجع العروض المالية قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية ويتم التوقيع عليها بما 


يفيد هذه المراجعة. 

إذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة. 
ويؤخذ بالسعر المبين بالتفقيط في حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين 
بالارقام. 


٠.‏ تكون نتيجة هذه المراجعة هي الاأساس الذي يعول عليه في تحديد سعر العطاء. 
. تجرى عملية تفريغ العروض المالية وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها 


بالنسبة لتفريغ العروض الفنية. 
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خامسا- البت النهائي في العطاءات 


)١‏ إجراءات البت 


١ 


ع 


02 


بعد فحص العروض المالية تحال الأوراق إلى لجنة البت لتجتمع بنفس تشكيلها 
السابق الذي تم به البت فنيا. وتبدأ لجنة البت اجتماعها باستعراض محضر فتح 
المظاريف المالية وكذا تراجع محتويات المظروف المالي للعطاءات المقبولة فنيا. 


.٠‏ تشكل لجنة البت من أعضائها لجنة مالية لفحص العطاءات من الناحية المالية وبيان 


العطاء الأقل سعرا. 


٠‏ تفتح لجنة البت المظروف المتضمن القيمة التقديرية للمناقصة وتطلع عليه وتثبت 


هاء القيمة في محضرها. اي ا ري ورين 


. تقوم اللجنة المالية بتقييم الشروط والتحفظات 0 المضمون المالى؛ م بترتيب 


العطاءات بعد هذا التقييم وبيان العطاء الأقل سعرا في ضوء ذلك. 


. بعد إعداد اللجنة المالية لتقريرها على النحو المبين سلفا ترفع تقريرها إلى لجنة 


البت. 


صاحب العطاء الأقل سعرا. 
اذا كان التقييم الفني بنظام النقاط» فإن التقييم المالي لبيان أقل العطاءات يتم التوصل 
إليه عن طريق قسمة القيمة المالية لكل عطاء على عدد النقاط الفنية للعطاء. 


5 ترفع لجنة البت تقريرها إلى السلطة المختصة لاعتماده. 


1. بعد اعتماد التفرير من السلطة المختصة يتم إعلان قرارات لجنة البت وإخطار من 


تم الترسية عليه بأوامر الإسناد أو التوريد. 


ا يعد قرار لجنة البت 0012116 21/201083 بترسية المناقصة على أحد 
المتقدمين الخطوة الآخيرة في التعاقد وإنما يعتبر مجرد اإجراءا تمهيديا. أما عملية 
التعاقد فإنها خطوة أخرى لاحقة تختص بها هيئة أخرى قد تكون رئيس المصلحة أو 
الوزير المختص حسب الأحوال. وكل ما يترتب على قرار لجنة البت هو فقط التزام 
الإدارة بألا تتعاقد إلا مع من ترسو عليه المناقصة("). 


0 
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بون 


المبحث الثالث: إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة العامة بيب 


؟) التحفظات المصاحبة للعطاء 


هناك نوعان من التحفظات المصاحبة للعطاءات؛ التحفظات المالية والتحفظات 
لمالية". ويقصد بالتحفظات المالية تلك التي تتعلق بطريقة الأداء المالي في العقد وت 
برم بين مقدم العطاء وجهة الإدارة في حالة قبول عطائه. أما التحفظات غير المالية.» فهي 
كلق خا يظووفة القدل. 


ومثال على “التحفظات المالية"» تحديد طريقة معينة للدفع» أو تحديد طريقة معينة 
صرف دفعات مقدمة تحت الحسابء أو طلب المحاسبة عن الزيادة التي قد تطرأ على المواد 
الخام؛ أو التحفظ بضرورة الأخذ في الاعتبار الأعباء الضريبية التي قد تستجد بعد قبول 
١‏ 
العطاء . 


ومن أمئلة "التحفظات غير المالية", اشتراط بدء سريان العقد مع تسليم الموقع» 
رزيادة مدة المشروع بقدر مدة التأخير في صرف المستحقات" . ومن أمئلة ذلك أيضاء خفض 
السعر في حالة زيادة مدة التوريد. 


ووفقا للمادة (56) من اللائحة» يُشترط للاعتداد بالتحفظات ما يلي: 


.١‏ أن تكون ملحقة بالعطاء الاصلي في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني. 
.١‏ ألا تؤثر على الشروط الجوهرية المعلنة. 


وفي حالة وجود تحفظات "'مالية" مقترنة بالعطاء يمكن تقييمها في صورة مالية» 
بجب إضافة القيمة المالية للتحفظ إلى السعر المقدم من صاحب العطاء. ومثال ذلك» التحفظ 
تقديم موعد دفع الدفعة المقدمة» أو توفير مستلزمات التشغيل مجاناء أو تقديم تسهيل إئتماني 
من جانب مقدم العطاء. وتنص المادة (18) من اللائحة على أنه "يجب عند حساب سعر 
العطاء توحيد أسس المقارنة من جميع النواحي الفنية والمالية مع الأخذ في الاعتبار شروط 
وفير الضمان والصيانة وقطع 5-85 ومستلزمات التشغيل وشروط السداد والتسليم وغيرها 
من العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المقارنة للعطاءات بحسب ظروف وطبيعة موضوع 
التعاقد". 


ووفقا للمادة (50) من اللائحة 'تكون العطاءات المقترنة بتسهيلات إنتمائية محل 
عتبار عند البت في أولوية العطاءات". وكذلك تنص المادة (19) من اللائحة على ضرورة 
ن 'يراعي عند المفاضلة والمقارنة بين العطاءات إضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من 


.,1١1 د. جابر جاد نصار. مرجع سيق ذكره. ص‎ ١ 
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البنك المركزي وقت البت في المناقصة إلى قيمة العطاءات المقترنة بالدفع المقدم وذلك عن 
المبالغ المطلوب دفعها مقدماء وتحسب الفائدة عن المدة من تاريخ أداء هذه المبالغ حتى تاريخ 
استحقاقها الفعلي". 


سادسا- نظام التقييم بالنقاط 


هناك طريقتان للتقييم الفني بالنقاط. الطريقة الأولي» يتم فيها قسمة القيمة المالية لكل 
عطاء على عدد النقاط الفنية للوصول إلى صاحب أقل الأسعار. أما الطريقة الثانية» فيتم فيها 
تخصيص "١‏ نقطة للعرض الفني وتخصص 7١‏ نقطة للعرض المالي» ويكون صاحب أقل 
سعر هو صاحب أكبر عدد من مجموع النقاط الفنية والمالية. وسوف نناقش فيما يلي كل 


الطريقة الأولى 


مجموع النقاط ٠‏ نقطة. 

". يستبعد العرض الفني الذي يحصل على أقل من 7١‏ نقطة. 
المقدمة من صاحب العطاء (مثل تفديم تسهيلات إئتمانية» قطع غيار مجانية؛ إلخ.) 
وخصم قيمة مالية للتحفظات والشروط (مثل اشتراط دفع دفعة مقدمة). 

؛. يتم الوصول إلى المتقدم الفائز عن طريق قسمة صافي العرض المالي على مجموع 
النقاط التي حصل عليها العطاء. ويعتبر صاحب أقل سعر هو الفائز. 


وفيما يلي مثال على كيفية وضع عناصر للتقييم الفني لطلب عروض للتدريب. ثم 
حالتين عمليتين على الطريقة الأولى لتقييم العطاءات. 


)١‏ معايير تقييم العرض الفني 


يتم تقييم كل من الفئات الفنية التالية طبقا للوصف المفصل الوارد في القسم (”) من "طلب 


العروض": 
العرض الفنى نقاط ١‏ لتقييم 
وصف عام للبرنامج؛ التحليل والفهم ١6‏ 
© أهداف البرنامج )5( 
نظرة عامة على البرنامج ؟ 


© الطريقة والأسلوب )٠١(‏ 


© جدول التدريب )60( 


أسلوب إدارة التدريب إن 
© تحديد وظائف وأدوار فريق التدريب ومسئولياته )٠١(‏ 

© الأفراد الأساسيون )١5(‏ 

ل تنفيد البرنامج ووضع الجدول الزمني (5) 

©» إدارة مستلزمات التدريب (د) 

بيان القدرات ." 
© القدرة العامة على التدريب (27) 

©» الخبرات التدريبية ذات الصلة بمجال 'طلب العروض" (5) 


الاعمال السابقة (1) 


الإجمالي: 0 


٠‏ الفصل الثانى: عناصر العقد الإداري 
( حالة عملية 


طرحت مناقصة لتوريد آلات ومعدات ونص الإعلان عن أن التقييم الفني للعروض 
الفنية سيتم على أساس نظام التقييم بالنقاط. وتم تحديد معيار لكل عنصر من العناصر اللازمة 
للعملية حسب الجدول المبين أدناه. وبعد فحص العطاءاتء. تبين تقدم خمس شركات للمناقصة. 
وقد أجري الفحص الفني للعطاءات» وكانت نتيجته ما يلي: 


1 مستوى العطاءات 

ٍ 
.١‏ القدرة الفنية ااي ا ل بجي سيد 
التخزين 
الرقابة 


ده جد 
5 كك يك 

كن الاك الكل 

الطاقة الإنتاجية 3 
لد يه اك كل 
كك .يا 


ب 3-4 
حم أكلل 
سما 
٠.‏ 
بل 
0 
> 
0 
> 
5226 


الأمن سد 3 
برامج التشغيل 
3 
اخض تتكفة | 4 | 5 0١|‏ 1821 | 5 |11 
مدع زو الاك ااال اراك الارال الاكاكة الاك 
| اجراءات التصحيح ١ 0 ١ 0 ١‏ 
| الرقابة على الخامات 5" ١‏ م 1 جح 
لرقالة على المناولة جه لسك سد 


ٍ- 
- 
سا 
ل 
- 
م 
02 
.م 
ع 
لشنا 


المبحث الثالث: إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة العامة ون 
بعرض النتيجة على لجنة البت. قررت ما يلي: 
.١‏ استيعاد الشركتين رقمي زه 5 /ه لحصولهما على أقل من "٠‏ نقطة ولا يتم فتح 
المظاريف المالية لهما. 


”". قبول العطاءات المقدمة من الشركات .5/١‏ ”/5. 5/5 لحصولها على أكثر من ٠١‏ 


العطاء رقم 5/١‏ العرض المالي له ١٠٠٠٠١٠٠٠١‏ جنيه 
٠.‏ العطاء رقم 5/9 العرض المالي له ١١١5٠.٠6٠٠‏ جنيه 
8 العطاء رقم ه/ العرض المالي له 66٠٠٠‏ ؛»؛ حنيه 


للوصول إلى صاحب أقل الأسعارء يقسم العرض المالي لكل عطاء على عدد النقاط 
الفنية الحاصل عليها على النحو التالي: 


6/١‏ ملورء 606 7 "الا - ١‏ جنيه 
"زه مثورءة ١‏ + هم 5-5 6" جنيه 
همد فمءرءمل١‏ + قم - جنيه 


وفقا للتحليل المذكور أعلاه. يصبح ترتيب العطاءات على النحو التالي: 
الأول 5/2 وسعره ١150/8‏ جنيه 
الثاني "/2 وسعره ١5370‏ جنيه 
الثالث ١/ت‏ وسعره ١327١/‏ جنيه 


ونتم الترسية على العطاء الخامس باعتباره صاحب أقل سعر إجمالي. 
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أعلنت الشركة عن مناقصة عامة لتوريد أصناف معينة وفي الميعاد المحدد لفتح 
المظاريف الفنية أتضح تقدم عدد 5 شركات بعطاءاتهم وقد تم فتح المظاريف الفنية» وأجرى 
الفحص لجميع العطاءات بمعرفة جهات الفحص المختصة (بالتحليل أو بالتجربة أو بأي 
طريقة أخرى). 


وكانت نتيجة الفحص استبعاد العطاء رقم 5/١‏ لعدم استيفائه للشروط والمواصفات» 
وبعد الإعلان عن أسباب الرفض والقبول في لوحة الإعلانات بالشركة تم تحديد ميعاد فتح 
المظاريف المالية وتفريغها في كشوف على النحو التالي وذلك بالنسبة للعطاءات المقبولة فنيا: 


للعطاء 
7 7 


1000-00-7 |مطلوب متم 965٠‏ 
“1005000001 |تقديم قطع غيار مجانا قيمتها 15٠٠١‏ جنيه 


0 00 1ك[ ضمانه لمدة ستة أشهر مع تقديم قطع الغيار مجانا بحد | 
أَقَم : ٠‏ حجنيه 
٠0٠ 5‏ أفترة ائتمان لمدة ” أشهر 


للمفاضلة ابين العروض الجالية يجب ال 00 مقدمي المقداوات وفقا 5 


0٠ كان‎ 


المساواة بين العروض المالية 


حلا يي جنيه استحقاق 
٠‏ يوم بفائدة من 


المبحث الثالث: إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة العامة ان 


وفقا للتحليل السابق يتم ترتيب العطاءات على النحو التالي: 


الأول 5/5 بصافي قيمة ٠,٠٠٠١٠٠١‏ جنيه 
الثاني ١/5‏ بصافي قيمة ١,١١5,6٠٠‏ جنيه 
الثالث © بصافي قيمة ٠,١١5,6٠٠‏ جنيه 
الرابع 5 بصافي قيمة 0٠‏ جنيه 
الخامس ”7/7 بصافي قيمة ١,١١9,0٠٠‏ جنيه 


وبذلك تم الترسية على العطاء رقم 5/1 
الطريقة الثائية 

وفقا لهذه الطريقة. تخصصس ٠‏ نقطة للعرض الفني ويخصص ٠٠‏ نقطة للعرض 
المالي. وتوزع النقاط المخصصة للعرض الفني 7١(‏ نقطة) على معايير محددة سلفا كما سبق 


ذكره أعلاه. أما النقاط المخصصة للعرض المالي ٠١(‏ نقطة). فتحسب من خطوتين على 
النحو التالي: 


3 يصرب الناتج من الخطوة الأولى 1ن للوصول إلى عدذد النقاط المالية الحاصل 
عليها كل عطاء. 


مثال عملي على الطريقة الثانية: 


" إجمالي النقاط الفنية التي حصلت عليها الشركة (أ) 7 
" اجمالي النقاط الفنية التي حصلت عليها الشركة (ب) ٠0/68:‏ 
" اجمالي النقاط الفنية التي حصلت عليها الشركة (ج) كل" 


. صافي السعر المقدم من الشركة (1) : 7٠٠٠٠٠١‏ جنيه 


. صافي السعر المقدم من الشركة (ب): 70,02٠٠‏ جنيه 
5 صافي السعر المقدم من الشركة (ج) : 7١,٠٠١‏ جنيه 
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0 الشركة (أ) الى 02 0 للق - ١‏ 


عدد النقاط 1 كين - "٠6١‏ نقطة 


.8 الشركة (ب) يي 06 ان 0 1 
عدد النقاط 4د كين -؛؟ نقطة 


. الشركة (ج) 3 003 02 0 آنل 6,111 (بالنقريب 07 نقاط) 
عدد النقاط :الارء 0#" - "١‏ نقطة 


تجمع عدد نقاط العرض الفني + عدد نقاط العرض المالي؛: ويكون صاحب أعلى 
عدد من النقاط هو صاحب اقل سعرء وذلك على النحو التالي: 


نقاط مجموع 
العرض المالي النقاط 


وفقا للجدول السابق. تكون الشركة (ب) هي صاحبة أقل سعر إجمالي. 


المبحث الثالث: إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة العامة ون 


سابعا- أسئلة وإجابات 


١س‎ 


ج. 


س 4 


ما البيانات الواجب تضمينها في الإعلان عن المناقصة؟ 


-١‏ اسم الجهة المعلنة (جهة العمل) 10[/61م810. 

”- العمل المطلوب 713:36 :26060 أو موضوع المناقصة ]ء5106[6 1672067. 
- مكان استلام وتقديم كراسة الشروط والمواصفات غ7260ناء120 8100128. 
:- آخر موعد لتقديم العطاءات 106201186 81001028. 

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات عع1 810. 

5- تأمين العطاء (التأمين الابتدائي) '(]أاناء©5 810. 

1-ثامين التنفيد (التامين النهاني) /إ]1 "الات 50 1011314110تاع2. 

6- موعد فتح المظاريف 026[ 0612128 810. 

1- أية بيانات أخرى تراها جهة الإدارة ضرورية لصالح العمل. 


هل الإعلان عن المناقصة يعد إيجابا أم دعوة للتفاوض؟ 


القاعدة العامة هي ان الإعلان عن المناقصة يعد دعوة للتفاوضء ولكن هناك حالات 
استثنانية يمكن أن يكون فيها الإعلان عن المناقصة ايجابا. 


ما مدة سريان العطاء؟ وكيف تحسب؟ 


يجب الا تزيد مدة سريان العطاء عن ثلاثة شهور باستثناء حالات الضرورة فيجوز 
بموافقة: السلطة المختصبة تضمين شروط الطرح مدة تجاوز الثلاثة شهور. تحسب 
مدة سريان العطاء اعتبارا من تاريخ فتح المظاريف الفنية. ويجب البت في المناقصة 
والإخطار بالترسية أثناء سريان مدة العطاء. فإذا تعذر ذلك. يجب على مدير إدارة 
المشتريات فى الوقت المناسب أن يطلب من مقدمي العطاءات قبول مد صلاحية 
عطاءاتهم إلى المدة اللازمة قبل البتء فإذا امتنعواء تستبعد العطاءات التي تنتهي مدة 
سريانها قبل الإخطار. 


ما المدة المحددة لتقديم العطاءات؟ وما اللحظة التي تحسب من تاريخها؟ 


المدة المحددة لتقديم العطاءات هي ”٠‏ يوما على الأقل من تاريخ أول إعلان في 


الصحف عن المناقصة. ويجوز استثناء وبموافقة السلطة المختصة تقصيرها إلى 
عشرين يوما على الأقل. ويراعى تضمين الإعلان مدة تقديم العطاءات. 


هل يترتب على تقصير المهلة المحددة في الإعلان لتقديم العطاءات بطلان الإعلان؟ 


نعم. ويتضح لنا ذلك من القضية التالية: 


كلا 


الفصل الثانى: عناصر العقد الإداري 


طرحت مديرية الإسكان بمطروح مناقصة عامة تزيد قيمتها على خمسين ألف جنيه 
لإنشاء وحدات سكنية بدائرة المحافظة وذلك بالنشر عنها في الوقائع المسصرية لأول 
مرة بتاريخ 5 يونيه .١9481/‏ وحددت في الإعلان مواعيد لتقديم العطاءات تقل عن 
ثلاثين يوما في حين أن المهلة القانونية المحددة لتقديم العطاءات يجب ألا تقل عن 
ثلاثين يوما من تاريخ أول إعلان بالوقائع المصرية. ولم تتوافر حالة الضرورة التي 
تجيز تقصير هذه المهلة بالشروط المقررة لذلك. وفضلا عن ذلك» قامت المديرية 
بالنشر مرتين فقط عن المناقصة المذكورة في ثلاث صحف يومية على الرغم من أن 
قيمتها تزيد على خمسين ألف جنيه؛ وكان يتعين أن ينشر عنها ثلاث مرات. أثير 
نزاع حول المناقصة وأحيل إلى مجلس الدولة للبت فيه. 


وقد قضت لجنة الفتوى بمجلس الدولة بأنه لما كان الثابت في الحالة المعروضة أن 
بطلان الإعلان عن المناقصة المذكورة (الفتوى رقم ١١١‏ بتاريخ ”١‏ يناير .)١1848‏ 


كيف تحسب قيمة كراسة الشروط والمواصفات؟ 


تحسب قيمة كراسة الشروط والمواصفات على أساس تكلفتها الفعلية زائد 96٠١‏ 
مصاريف إدارية. 


ما الوضع إذا تضمنت كراسة الشروط أحكاما تتعارض مع نصوص العقد؟ 


العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أن لائحة المناقصات لا تعتبر جزءا من 
العقد ما لم يتضمن العقد أحكامها أو الإحالة عليها باعتبارها جزءا مكملاً له وأنه إذا 
تضمن العقد مخالفة صريحة لأحكام اللائحة فتكون العبرة بأحكام العقد نفسه'. 


وكذلك ذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكم لها إلى أن الحكمة المتوخاة من النص 
على غرامات التأخير في العقود الإدارية هي ضمان تنفيذ العقود فى المواعيد المتفق 
عليها حرصا على حسن سير المرافق العامة بانتظام واطرادء وأنه إذا تضمنت 
كراسة الشروط تحديدا لمقدار الغرامة التي يتحملها المتعاقد مع الإدارة في حالة 
إخلاله بالتزاماته قبلها فإن مقدار الغرامة حسبما نصت عليه هذه الشروط يكون هو 
الواجب إعماله دون النص اللائحي". 


١ 


المرجع السابق» ص. ٠ك‏ 


المرجع السابق» ص. 6١‏ 


المبحث الثالث: إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة العامة بن 


أما إذا حدث تعارض بين الشروط الواردة بكراسة الشروط وتلك التي تضمنها العقد 
النهائي الذي تم إبرامه بين المتعاقد والإدارة فإن الأمر في هذه الحالة لا يثير 
صعوبة. حيث تعتبر الشروط الواردة في العقد واجبة الإتباع لأنها تعتبر معدلة لتلك 
الشروط التي وردت في كراسة الشروط. ويعتبر قبول المتعاقد مع الإدارة إبرام العقد 
مع وجود هذه الشروط قبولا بها'. 


هل يجوز لجهة الإدارة حرمان أحد المتقدمين من دخول المناقصة؟ وما الحالات 
التي يجوز فيها ذلك؟ 


يجوز لجهة الإدارة حرمان أحد المتقدمين من دخول المناقصة فى حالات معينة. 
ويمكن أن يكون الحرمان من دخول المناقصة جزائيا أو وقائيا". ووفقا للمادة (8؟) 
من القانون رقم ,.١5348/85‏ يجوز لجهة الإدارة شطب اسم المتعاقفد من سجل 
الموردين أو المقاولين في حالة لجوئه إلى الرشوة للحصول على العقد. وكذلك إذا 
استعمل المتعاقد الغش أو التلاعب في معاملاته مع الجهة الإدارية المتعاقدة. 


ويمكن أن يكون الحرمان وقائيا بنص القانون أو بما جرى عليه قضاء مجلس الدولة 
أو بنص العقد. ومثال على الحرمان الوقائي بنص القانون» منع العاملين بالجهات 
التي تسري عليها أحكام قانون المناقصات من التقدم؛ بالذات أو بالواسطة. بعطاءات 
8 من القانون رقم اليل .)١‏ وكذلك منع أعضاء مجلسي الشعب والشورى 
بموجب الدستور من شراء أو استئجار شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجر أو يبيع 


ومثال على الحرمان بناء ما جرى عليه مجلس الدولة؛. ما قضت به محكمة القفضاء 
الإداري في مصر بان "... الوزارة لها الحق .... في أن تستبعد المقاولين الذين 
يثبت لها عدم قدرتهم الفنية أو المالية لآداء هذه الأعمال» وقرارها في هذا الشان 
يصدر بناء على سلطتها التقديرية» ولا يُطعن عليه إلا إذا شابه عيب إساءة استعمال 
السلطة*". 


المرجع السابق»ء ص. .5١‏ 
المرجع السابقء ص .١7‏ 
المرجع السابقء ص ص 15-78. 


المرجع السابقء ص .3١‏ 


م 


الفصل الثانى: عناصر العقد الإداري 


ويمكن أن يكون الحرمان بنص العقد جزاءا له على إخلاله بالتزاماته تعاقدية سابقة 
مع الإدارة . 


هل يحق لجهة الإدارة استبعاد عطاء ورد قبل انتهاء المهلة المحددة لتقسديم 
العطاءات في حالة تضمين الإعلان عن المناقصة نصا يجيز لها استبعاد بعسض أو 
كل العطاءات؟ 


لا يجوز لجهة الإدارة أن تستبعد من المناقصة عطاءا ورد قبل انتهاء الموعد المحدد 


وفي إنجلتراء في قضية [00ملء812 ./ا لآ طنالن) ورعخ عل1لا عن 0061م 81201 
0 001211 (اع1ا800؛: طرح مجلس مدينة بلاكبول مزايدة لمشروع تشغيل 
رحلات ترفيهية من المطار. وأعلن أن آخر موعد لتقديم العطاءات هو يوم ١7‏ 
مارس الساعة ١١‏ ظهرا. وتضمنت الدعوة لإجراء المزايدة "أن المجلس غير ملزم 
وميعاد محددين". 


قدم المدعي عطاءه ووضعه باليد في صندوق الخطابات بالمجلس يوم ١7‏ مارس 
الساعة ١١‏ صباحا. لكن لم يتم تفريغ الصندوق حتى اليوم التالي وافترضت لجنة 
البت في المزايدة أنه لم يسلم في الموعد المحدد وبالتالي استبعدته وأرست العطاء 
على متقدم آخر. وتبت بعد ذلك أن عطاء المدعى كان أعلى سعرا من عطاء المتقدم 
الآخر الفائز في المزايدة. رفع المدعى دعوى يطالب فيها بالتعويض. 


وقد قضت المحكمة بان تبني مجلس المدينة أسلوب المزايدة لترسية المشروع يعني 
ضمنا أن المجلس تعهد ضمنا بتنفيذ المزايدة طبقا لشروطها. ولذلك كان ينبغي على 
المجلس النظر في عطاء المدعيء لكن المجلس قصّر في ذلك بسبب عدم كفاءة 
موظفيه وهو ما لا يمكن بوضوح اعتباره عذرا له. ومن ثم» يحق للمدعى الحصول 


س ١٠١‏ هل يجوز للجنة الفحص الفني استبعاد عطاء لمجرد أنه وصل بعد موعده؟ 


ج. 


لا يجوز. وفقا للمادة )١4(‏ من اللائحة. ينحصر عمل لجنة الفحصء. فيما يتعلق 
بالعطاءات التي ترد متأخرة. في التأشير على العطاء بساعة وتاريخ وروده ئم 
ادراجه في كشف العطاءات المتأخرة". وتنص المادة )١١(‏ من اللائحة على ضرورة 
'"تدوين جميع ملاحظات واشتراطات مقدمي العروض". 


المرجع السابق»ء ص .١5‏ 


١١س‎ 


1 


١ 


١ 


المبحث الثالث: إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة العامة 0 


وفي إحدى القضاياء في ظل القانون الملغي رقم .١18”/4‏ قدم أحد المتقدمين عطائه 
على أساس عدد سيارات يزيد على العدد المطلوب في المناقصة واشترطء خلافا 
لشروط المناقصة؛ أداء دفعة مقدمة. وازاء ذلك؛ تم حجب العطاء عن لجنة فيض 
المظاريف. وقد قضى مجلس الدولة بأنه "لم يكن للطاعن أن يمتنع عن أو يتقاعس 
عن عرض العطاء على لجنة فض المظاريف .... لأن البحث في مدى مطابقفة 
العطاءات لشروط المناقصة هو من اختصاص لجنة البت بعد أن ترد ليها العطاءات 
د شخ ماريب اميريدب ترك ليا لوجي اللظاار اجا لسري مميتم 


هل يجوز للمتقدم الرجوع عن عطائه قبل ميعاد فتح المظاريف؟ وما الأثر المترتب 


يبقى العطاء نافد المفعول من لحظة تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن 
ميعاد استلامه. وبالتاليء لا يجوز للمتقدم الرجوع عن عطائه قبل فتح المظاريف؛ 
وفي حالة حدوث ذلك يسقط حقه في التأمين المؤقت (م 59 و ٠١‏ من اللائحة 
التنفيذية). 


هل يجوز للمتقدم سحب عطاءه بعد ميعاد فتح المظاريف؟ 


لا يجوز للمتقدم سحب عطاءه قبل انتهاء مدة سريان العطاء. وفي الواقع؛ يعتبر 
العطاء ساري المفعول من لحظة تصديره حتى انتهاء مدة سريانه. والحالة الوحيدة 
التي يجوز فيها للمتقدم سحب عطاءه هي بعد انتهاء مدة سريانه ما لم يتم مد هذه 
المدة بموافقته. والجزاء المفروض في حالة سحب العطاء في جميع الأحوال هو 
مصادرة التأمين المؤقت. 


هل يجوز للمتقدم تعديل أسعاره قبل ميعاد فتح المظاريف؟ 


تعديل العطاء قبل ميعاد فتح المظاريف. وتجدر الإشارة إلى أن المادة )5١(‏ من 
القانون الملغي رقم 126 كانت تجيز تعديل السعر قبل ميعاد فتح المظاريف 
ولكنها كانت تشترط أن يكون التعديل بخفض السعر وأن يكون مقدما من صاحب 


إدارية علياء طعن رقم ات مون ق» جلسة ا عن د. مجدي المتولى» التعليق 
على قانون المناقصات رقم ١138/85‏ في ضوء فتاوى وأحكام مجلس الدولةء» ص ؟ لا. 


4 


١ 4 س‎ 


١8 س‎ 


الفصز الثانى: عناصر العقد الإداري 


وفيما يتعلق بتعديل العطاء بخفض السعر في ظل القانون الحالي» هناك رأيان؛ 
والثاني» عدم جواز التعديل على أساس أنه لو أراد المشرع إجازة التعديل لما ألغى 
المادة )١١(‏ من القانون الملغي. 


وفي رأيناء أن الرأي الثاني هو الأقرب إلى الصواب لأنه لو أراد المشرع إجازة 
التعديل قبل فتح المظاريف لما ألغى هذا المبدأ في القانون الملغى» ناهيك عن أن 
إجازة تعديل السعر قبل فتح المظاريف سيعطى الفرصة للمتقدمين» خاصة الذين تتيح 
ليم وسائلهم وقدراتهم الحصول على معلومات عن أسعار المنافسين ربما من البنوك 
أو من داخل المنافسين أنفسهمء لتعديل أسعارهم على ضوء هذه المعلومات. ومن 
حيث المبدأء يفترض في المتقدم أن يكون قد درس عطاءه دراسة شاملة ووافية قبل 


وفي السعودية والكويت: لا يجوز تعديل العروض بالزيادة أو النقصان بعد تقديمها 
(السعودية: م “رو س ١‏ من نظام تأمين مشتريات الحكومة الصادر بالقرار رقم 
7 في ١937/9/55‏ ه؛ الكويت: م 5" و "١‏ من قانون المناقصات). 


ووفقا لقانون اليونسترال “يجوز للمورد أو المقاول أن يعدل عطاءه أو يسحبه قبل 
الموعد النهائي لتقديم العطاءات دون أن يسقط حقه في استرداد ضمان عطائه. 
ويكون التعديل أو الإخطار بالسحب ساري المفعول إذا تسلمته الجهة المشترية قبل 
الموعد النهاني لتقديم العطاءات" (م 9؟١/5).‏ 


هل يجوز تعديل العطاء بعد الميعاد المحدد لفتح المظاريف؟ 


في مصرء» لا يجوز. ووفقا للمادة (؟7) لا يعتد بأي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد فتح 
المظاريف. لكن هناك استثناء لذلك, وهو إذا كان التعديل لصالح الجهة الإدارية 
ومقدما من صاحب أقل العطاءات. ومطابقا للشروط والمواصفات. ولا يؤثر في 
أولوية العطاءات. وتظهر أهمية الاعتداد بهذا التعديل عندما يكون أقل العطاءات 
أعلى من القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاقد؛ لأن نزول المتقدم في هذه الحالة 
بسعره سيؤدي الى تجنب إلغاء المناقصة» ومن ثم رسو العطاء عليه. 


وفي دول الخليجء؛ لا يوجد نص يجيز تعديل العطاء بعد ميعاد فتح المظاريف في 
جميع الأحوال. 


إذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي سعر الوحدات؛, ما السعر الذي يعتد به؟ 


السعر الذي يعتد به في هذه الحالة هو سعر الوحدة. 


١5 س‎ 


١ س7‎ 


١8 س‎ 


١9 س‎ 


المبحث الثالث: إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة العامة ١م‏ 


إذا وجد إخلاف بين السعر المبين بالتفقيط والسعر المبين بالأرقام؛ ما السعر الذي 
يؤحذ به؟ 


يؤخد في هذه الحالة بالسعر المبين بالتفقيط. 


ما ذا يحدث إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر صنف من الأصناف بقائمة 
الأسعار المقدمة منه؟ 


في حالة مناقصات توريد الأصنافء يعتبر ذلك إمتناعا من مقدم العطاء عن الدخول 
في المناقصة بالنسبة إلى ذلك الصنف. أما في حالة مقاوللات الأعمال» يجوز للجهة 
الإدارية» مع الإحتفاظ بحقها في استبعاد العطاء. أن تضع للبند الذي سكت مقدم 
العطاء عن تحديد فئته أعلى فئة لهذا البند في العطاءات بورك اودارا ار 
وسائر العطاءات. فإذا أرسيت عليه المناقصة فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على 
أساس اقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة دون أن يكون له حق المنازعة 2 
ذلك (م 5ه-: من اللائحة). 


هل يجوز تجزئة العقد في حالة تساوي السعر بين عطاءين أو أكثر؟ 


يجوز تجزئة المقادير المعلن عنها بين المتقدمين إذا كان ذلك في صالح العمل. 
ويجوز أيضا التجزئة إذا كان مقدم العطا الأقل سعرا يشترط مددا بعيدة للتوريد لا 
تتناسب مع حالة العمل بالجهة الإدارية وذلك عن طريق التعاقد مع صاحب أنسب 
العطاءات التالية على أقل كمية تلزم لتموين المخازن في الفترة الواقعة بين تاريخي 
التوريد والتعاقد مع صاحب العطاء الأقل سعرا عن باقي الكميات. 


في حالة حدوث تقلبات في السوق والعملة والتعريفة الجمركية وغيرها من 
الضرائب والرسوم الأخرى خلال فترة تنفيذ العقد. هل تتم المحاسبة النهائية 
بتطبيق الفنات التي حددها مقدم العطاء بجدول الفنات ل الننلر عن فروق 
السعر. أم تتم تسوية فروق السعر؟ 


تنص المادة ---5 من اللائحة التنفيذية للقانون ١134/85‏ على أن "الفئات التي 
حددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والإلتزامات أيا 
كان نوعها التي يتكبدها بالنسبة إلى كل بند من البنود ... وتتم المحاسبة_النهائية 
بالتطبيق_لهذه الفئنات بصرف النظر_عن تقلبات_السوق والعملة والتعريفة الجمركية 
وغيرها من _الضرائب والرسوم الأخرى. 

وبتطبيق نص المادة (1-5-5) المشار إليها أعلاه على العقود التي تبرم مع الحكومة؛ 


فإن ذلك يعني أن العقد يكون بسعر ثابت ولا يراعى تعويض المقاول عن أية زيادة 
في الأسعار تطرأ في أثناء تنفيذ العقد. وهذا ما حدث بالفعل عندما واجهت شركات 


”م 


الفصل الثانى: عناصر العقد الإداري 


المقاوللات في العقود التي أبرمتها مع الحكومة مشاكل كبيرة» بعد تحرير سعر 
الصرف فى 6 يناير 07 وما تبع ذلك من ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير. 
ألف شركة بسبب التأخر في تسليم الأعمال وزيادة القروض لتغطية العجز وما ترتب 
على ذلك من فوائد متراكمة وغرامات تاخير لصالح جهات الإسناد. وفي ضوء ذلك» 
أصدر رئيس الوزراءء بناء على فتوى من مجلس الدولة؛ قرارا بصسرف تعويضات 
للمقاولين عن الخسائر الفادحة التي حدثت نتيجة لذلك' . 


وتطالب شركات المقاولات في مصر بإقرار العقد المتوازن بدلا من العقد ذي السعر 
الثابت» وبتعديل قانون المناقصات بحيث يراعي تعويض المقاول عند حدوث فروق 
في الأسعار. ويصف البعض عقود المقاولات التي تبرم مع الحكومة وفقا للقانون 
القائم بأنها عقود إذعان. لأن المقاول ملزم بمواعيد تسليم وغرامات وفوائد بنوك 
وفي المقابل لا يعوضه أحد عن ارتفاع الأسعار أو تأخر سداد التمويل. 


وازاء هذه الانتقادات» صدر القانون رقم )5( لسنة 5٠٠.٠١6‏ بتعديل بعص أحكام 
القانئون رقم 85 لسنة ١118‏ بإضافة مادة جديدة برقم ١١(‏ مكرر-١)؛‏ فيما يلي 
: : 


'في العقود التي يكون تنفيذها سنة فأكثرء تلتزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل سنة 
تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التي طرأت 
بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر 
الإسناد المباشر. وذلك وفقا لمُعاملات يحددها المقاول في عطائه ويتم التعاقد على 
أساسهاء ويكون هذا التعديل ملزمًا للطرفين. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
مُعامِلات تغير الأسعار في الحالات المختلفة". 


وبناء عليه. بموجب قرار وزير المالية رقم 7١9‏ لسنة .35٠١5‏ أضيفت مادة جديدة 
برقم (55 مكرر) إلى اللائحة التنفيذية نصها الآتي: 


'في عقود مقاولات الأعمال التي تكون مدة تنفيذها سنة فأكثرء تلتزم الجهة المتعاقدة 
في نهاية كل سنة تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص في تكاليف بنود 
العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد 
المبنى على أمر الإسناد المباشرء وذلك وفقا لمُعامِلات يحددها المقاول في عطائه 
ويتم التعاقد على أساسها ويكون هذا التعديل ملزمًا للطرفين. 


ويكون احتساب التغير في أسعار البنود المشار إليها في الفقرة السابقة زيادة أو نقصًا 


صحيفقة 'الأخبار". ص " في 04 يوليو 5ل 


المبحث الثالث: إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة العامة ميم 


وفقا لمعادلات تغير الأسعار واشتراطات تطبيقها المبينة فيما يلي: 


أولا- المعادلات 

0 ) * كلم /) + ك: (ل 'ن) + كء (ن ان) + 

؟")قف ا عدت حانت 

(؟) قيمة التعويض أو الخصم > قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء 
المقاول عند التعاقد “ا نسبة العلاوة أو الخصم الواجب صرفها أو خصمها من 
المقاول بعد إجراء التعديل (ف). 


تت معاملات البند أو البنود بعد التعديل 


ا مفامق كداصور" التكلفةالقازنة تسن متموان بنوزى افك الك لا 
يتناولها تعديل. 


لك كا دي لقم معاملات عناصر التكلقة (عمالة ب مواد د خام اىو.ى إلخ) 
الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول (وهي النسبة التي 
يحددها المقاول بعطائه لكل من المكونات الخاضعة للتعديل). 


عءلءمءن سعر عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل عند التعاقد (تاريخ فتح 
المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر) من واقع نشرة الأرقام 
القياسية للاسعار الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة 
والإحصاء أو غيره من الجهات الأخرى المحايدة بحسب 
موضوع العقد. 


القباسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة 
والإحصاء أو غيره من الجهات المحايدة بحسب موضوع العقد 
في تاريخ المحاسبة على التعديل. 


ت معامل البند قبل التعديل من واقع عطاء المقاول > الواحد 
الصحيح. 
ف نسبة العلاوة أو الخصم الواجب صرفها للمقاول أو خصمها منه 


بعد إجراء التعديل. 


:م 


ثانيا- اشتراطات المحاسبة على فروق الأسعار: 


شروط الطرح وبما لا يتعارض مع أحكام القانون. 


وجوب أن يتضمن عطاء المقاول تحديدا لمعاملات تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود 
التى حددتها الجهة طالبة التعاقد ضمن شروط الطرح والتي يتم التعاقد على أساسها 
نفادًا لأحكام القانون. 


وجوب صرف قيمة المستخلص المعتمد في المواعيد المحددة وفقا لأسعار العقد دون 
انتظار لتطبيق معادلة فروق الأسعارء على أن تتم محاسبة المقاول على فروق 
الأسعار زيادة أو نقصا خلال مدة ستين يومًا على أ الأكثر من تاريخ تقديم المطالبة 
يتم خلالها مراجعة وصرف تلك الفروق وبمراعاة أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه 
وذلك بعد تطبيق ذات المعادلة على باقي العطاءات الأخرى عند المحاسبة على 
ختامي الأعمال. 


تبدأ محاسبة المقاول علهيا بعد التعديل في الأسعار زيادة أو نقصا بالنسبة لعناصر 
التكلفة التي تم الحصول عليها بعد التعديل وفقا لنتائج تطبيق المعادلات المشار إليها 
وذلك بعد مرور سنة من تاريخ فتح المظاريف الفنية 1 الإسناد المباشر بحسب 
الأحوال. وبمراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته التي يتفق عليها الطرفان. 


ولا يسرى ذلك في الحالتين الآتيتين: 
(أ) العقود التي تكون مدة تنفيذها أقل من سنة ويتأخر تنفيذها لسبب مرجعه إلى 
المقاول. 
(ب ب) الكميات التي يتأخر المقاول في تنفيذها إلى ما بعد السنة الأولى من تاريخ فتح 
المطارايفت الفنية أو الإسناد المباشر بحسب الأحوال لسبب مرجعه إليه - وذلك 
في العقود الخاضعة للتعديل طبقا لأحكام القانون. 


هل الجهة الإدارية المتعاقدة يحق لها ألا تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا 
لتقدم العمل. ٠‏ أم أنها ملزمة بذلك ؟ 


كانت المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة ١444‏ تنص على أنه "يجوز بموافقة 
الجهة الإدارية المتعاقدة وعلى مسئوليتها أن يُصرف للمقاول دفعات تحت الحساب 
تبعا لتقدم العمل ....' وقد عدلت هذه المادة بإضافة مادة جديدة )77 مكرر) بالقانون 
رقم (5) لسنة 2٠٠١©‏ نصها الآتى: 


"تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم العمل 


المبحث الثالث: إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة العامة مي/ 


وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال سدير يوما من تاريخ تقديم 
المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده. وإلا التزمت بان 
تؤدى للمتعاقد تعويضنًا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة 


وتطبيقا لهذه المادة. نصت المادة (:) من قرار وزير المالية رقم 4848© لسنة 5..” 
على ما يلي: 


"تلتزم الجهة الإدارية المتعاقدة بآأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم 
العمل وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص لهاء تلتزم خلالها بمراجعته 
والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده؛ وإلا التزمت بأن تؤدى للمتعاقد تعويضنا يعادل تكلفة 
التفويل لقيمة “المستخاضن (المفتمد :2 بع أسظر ال ها قد يكون :ينذا للمقاول! من 
دفعات مقدمة عن كل مستخلص - وذلك عن فترة التأخير التى تجاوز مدة الستين 
يوما المشار إليها ووفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى في تاريخ 
اليوم التالي لانتهاء الستين يوما. 


ويتعين على الجهة الفنية المختصة بالإشراف على تنفيذ الأعمال الانتهاء من 
مراجعة ما يقدم إليها من مستخلصات ورفع تقارير دورية للسلطة المختصة خلال 
مدد لا تجاوز كل منها ستين يوما تبدأ أولها من التاريخ المحدد لبدء التنفيذ تتضمن 
موقف صرف قيمة المستخلصات ومدى توافر التمويل اللازم لكل منها من واقع 
من إجراءات لضمان عدم تأخر صرف قيمة المستخلصات عن المواعيد المقررة. 


ويكون صرف الدفعات تحت الحساب على النحو الآأتى: 


)١(‏ بواقع (9093) من القيمة المقررة للأعمال التي تمت فعلا مطابقة للشروط 
والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول. 


كما يجوز صرف ال(ه960) الباقية نظير كتاب ضمان معتمد من أحد البنوك 
المؤقت. 


(ب) بواقع (9007) من القيمة المقررة للمواد التي ورادها المقاول لاستعمالها في 
العمل الدائم والتي يحتاجها العمل فعلا بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقا 
عليها وأن تكون مشونة بموقع العمل في حالة جيدة بعد إجراء الجرد الفعلي 
اللازم وذلك من واقع فئات العقدء وتعامل كالمشونات المواد التي تورّد لموقع 
العمل صالحة للتركيب إلى أن يتم تركيبها. 


كم 


0000 


(ج) بعد تسلم الأعمال المؤقتة تقوم الجهة الإدارية بتحرير الكشوف الختامية بقيمة 
جميع الأعمال التي تمت فعلا ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه 
بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة 
عليه. 

(د) عند تسلم الأعمال نهائيًا بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمي الدال 
على ذلك يسوى الحساب النهائى ويدفع للمقاول باقي حسابه بما في ذلك التأمين 
النهائى أو ما تبقى منها". 


في حالة حدوث تغيير في التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب الأخرى التي 
تحصل عن الأصناف الموردة في المدة الواقعة بين تاريخ تقديم العطاء وآخر موعد 
للتوريد. وإتمام التوريد في غضون المدة المحددة له. هل يسوى الفرق في السعر؟ 


وفقا لنص المادة (17-د) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1594/15 'إذا حدث 
الاصناف المور دةة المدة الواقعة بين تاريخ :, تق لاد لخر نوس نوري رك 


التوريد في غضون المدة المحددة له.» يسوى الفرق تبعا لذلك . 


وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بأحقية إحدى الشركات في 
الحصول على قيمة الزيادة في الرسوم الجمركية على الأجهزة المتعاقد عليها نتيجة 
تغير مقابل الدولار الأمريكي الذي بي كانت تحسب على أساسه الرسوم من 7١,7‏ قرشا 
الى 5 قرشا لأن المشرع لم يفرق بين ما إذا كان سبب هذه الزيادة هو زيادة 
التعريفة الجمركية أو زيادة سعر الصرف الذي كانت تحسب الرسوم الجمركية على 


اساسة . 


وكذلك قضى قسم الفتوى بجلسة ٠١‏ مارس ١1947‏ بأحقية إحدى الشركات في رفع 
العطاء المقدم منها بقيمة ضريبة المبيعات المعمول بها بعد تقديم العطاء .. وذهبت 
إلى أنه لما كانت ضريبة المبيعات قد بدأ سريانها في تاريخ لاحق على تقديم العطاء 
وإسناد العقد إلى الشركة فإن قيمة هذه الضريبة تضاف إلى قيمة العطاء وتلتزم جهة 
الادادة مسندادها + 


فتوى الجمعية العمومية. جلسة 5 فبراير 417 ملف رقم 551/2/9237,. عن د. جابر نصار. 
مرجع سبق دذكرهء ص 8/. 


اللجنة الثانية. ملف رقم /1؟/١797/1.‏ المرجع السابق. ص 78. 


١١ س‎ 


بس ” ؟ 


المبحث الثالث: إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة العامة ىر 


هل يجوز إدراج نص في العطاء يعرض خفض نسبة مئوية عن أقل عطاء يقدم في 
المناقصة؟ 


لا. لا يُنظر إلى العطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن أقل العطاءات لأن ذلك 
المنافسة وتكافوؤ الفقرص. 


وفي إنجلتراء في قضية 00) ]105 19038[1 ؟ 0غرآ كاطع2:0اد 1297 ولع 113 
383 ]0. كان المدعى عليه الأول يحتفظ ب؟١١90‏ من أسهم شركة ما وأراد 
بيع أسهم الشركة لكل من المدعيء الذي كان يملك 9047 من الأسهمء والمدعى عليه 
الثاني؛ الذي كان يملك 905٠‏ من الأسهم. وكان هذا الأمر مهما لكل من المدعي 
و المدعى عليه الثاني لأن الذي كان سيشتري الأسهم المعروضة للبيع كان سيسيطر 
على الشركة. 


وقرر المدعى عليه الأول التصرف في الأسهم عن طريق طرح مزايدة تنافسية في 
أظرف مغلقة وأرسل رسالة بالتلكس إلى كل من المدعي والمدعى عليه الثاني كان 
نصها "تجن تؤكد .أنه "ذا كان الانجاب المقم منكر هو اعلى سعن: نطقاه: فاننا ستكون 
ملزمين بقبول ذلك الإيجاب بشرط أن يكون متوافقا مع الشروط الواردة في هذا 
التلكس". وعرض المدعي سعر 5,179,66٠‏ دولار بينما عرض الثاني 


0٠‏ دولار أو ٠١٠٠١"‏ دولار زيادة عن أي عرض أخر قد تتلقونه 
كسعر ثابت. أيهما أكبر". وقبل المدعى عليه الأول العرض المقدم من المدعى عليه 
الثاني. 


من المدعي. 06 المخلدق ' ان هذ القرأآر 1 -1]170 
002 026306»©. واعتبر المجلس أن التلكس بمثابة "إيجاب” يعرض عقدا 
من _ طرف واحد )ع8)58م»© [22ع)12أمن لقبول أ غم أن_الرسالة 


بالتلكس دعت لتقديم 'ايجاب". ٠‏ ويتبع هذا العقدء عقد بين 0 0 
131 مع صاحب العطاء الأعلى سعرا. وقضى المجلس أيضا بأن "العطاء 
بطريق الإحالة" 210 5©16:©214121, مثل العطاء المقدم من المدعى عليه الثاني, لا 
يتمشى مع "الالتزام بقبول أعلى عطاء مغلق". 


هل يجوز للمتقدم إدراج تحفظات (فنية أو مالية) في عطائه؟ وما شروط ذلك؟ 


يجوز بشرط أن يراعى في إدراج هذه التحفظات ما يلي: 
- إلحاقها بالعطاء الاصلي بكتاب مستقل داخل المظروف المعنى. 


الى الفصل الثانى: عناصر العقد الإداري 
- ألا تؤثر التحفظات المدرجة على الشروط الجوهرية المعلنة. 


س4” هل يجوز للإدارة الدخول في مفاوضات مع مقدم العطاء صاحب السعر الأقل 
والأنسب شروطا للنزول عن تحفظاته؟ 


ج.٠-‏ نعم يجوز لجهة الإدارة الدخول في مفاوضات مع مقدم العطاء للنزول عن تحفظاته 
كلها أو بعضها 


البونسترال (م 4"): لا يجوز إجراء أية مفاوضات بين الجهة المشترية ومورد أو 
مقاول بشأن عطاء المورد أو المقاول. 


س ١١‏ ماذا يحدث إذا سكتت جهة الإدارة عن التحفظ وأبرم العقد دون ذكر لذلك التحفظ؟ 
ج. يعد ذلك قبولا للتحفظ. 
مثال: أدرج أحد المتناقصين في عقد إنشاء تحفظا بأن السعر المقدم منه سيتم تعديله 
في حالة حدوث زيادة في أسعار مواد اللذاء بخلان تنفيد العملية ويتكنت جهة الإذارة 


عن ذلك التحفظ. . في هذه الحالة» يعد سكوت جهة الإدارة قبولا لذلك التحفظ ويحق 
للمتناقمص تعديل السعر لتعويضه عن تلك الزيادة. 


س ١١‏ هل تؤثر التحفظات على ترتيب العطاء؟ 


009 يجب أن تضاف إلى قيمة العطاء قيمة التحفظات والشروط الخاصة التي يمكن 
تقييمها ماليا. 


س>77» ما موعد بدء تنفيذ العقد؟ 


2 عقود الأعمال: من تاريخ تسليم الموقع بموجب محضر. 
عقود التوريد: من اليوم التالي لإخطار المورد بأمر التوريد. 


س58 هل يجوز لجهة الإدارة إلغاء المناقصة؟ 
ج٠20‏ نعم في الحالات التالية (م 59 من اللائحة): 
أو'ذ : قبل_البت في المناقصة: 


إذا رأت الاستغناء عن المناقصة. 
إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. 


١” س‎ 


"١س‎ 


المبحث التالث: إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة العامة 44 


ثانيا: بعد البت فى المناقصة: 

إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد. 

إذا اقترنت العطاءات كلها أو بعضها بتحفظات. 

إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد عن القيمة التقديرية. 


هل يجوز تحويل المناقصة إلى ممارسة (بعد فتح المظاريف) لتعديل العطاء؟ 
ل 


استثناءات 
# مفاوضة مقدم العطاء الأقل المقترن بتحفظات للنزول عنها كلها أو بعضها. 
#ا مفاوضة مقدم العطاء الأقل غير المقترن بتحفظات للوصول إلى مستوى 
سعر السوق. 
1# إلغاء المناقصة للصالح العام. 


هل يجوز إلغاء المناقصة قبل البت فيها: 


#ا إذا تم الاستغناء عنها نهائيا. 

8# للمصلحة العامة. 

#ا اذا اقترنت العطاءات (كلها أو أغلبها) بتحفظات. 

1# إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد عن القيمة التقديرية. 


يكون الإلغاء بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية من لجنة البت. 
8# لا يجوز إلغاء المناقصة بقصد الوصول إلى ثمن أقل. 


هل تقصير المقاول في التنفيذ أو مخالفة المواصفات الفنية يبرر لجهة الإدارة وقف 
التعامل معه (شطب اسمه)؟ 


لا. الا إذا كان ذلك منصوصا عليه في القانون أو العقد. مجرد مخالفة المواصفات لا 
يرقي إلى درجة الغش ولا يبرر للإدارة حرمان المتعاقد من التقدم للمناقصات' 5 


وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن".. مجرد مخالفة المواصفات المتفق عليها مع 
الإدارة لا يبشكل غشا أو تلاعبا يدعو إلى شطب اسم المتعهد من قائمة المتعاملين مع 


محكمة القضاء الإداري في 59 /15807/5., الدعوى رقم ١18‏ لسنة ٠١‏ ق؛ عن د. جابر جاد نصارء 


المرجع السابق 6 ص. او 


8 ٠ 


الفصل الثانى: عناصر العقد الإداري 


الإدارة» إذ يلزم حتى ترقي مخالفة المواصفات إلى مرتبة الغش أن يثبت علم المتعهد 
بهذه المخالفة بما ينطوي عليه هدا العلم من الخداع من جانب سه 
د امع لم ب وا ا و ا 
ففي هذه الحالة يتوافر سوء القصد الدال على استعمال الغش المبرر للشطب..." 


وفي إحدى القضاياء قررت لجنة البت في العطاءات في إحدى الشركات بتاريخ 
5 الالموافقة على عطاء لمشروع توريد معدات مقدم من المورد وأخطرته 
بذلك وطلبت منه المبادرة بتنفيذ عطائه نظرأ لحالة الاستعجال. وتضمن قرار تشكيل 
اللجنة الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 5 تفويض اللجنة 
فى الحصول على العطاءات والبت فيها لكنه نص على أن تعرض اللجنة ما يتم في 
هذا الشأن على مجلس ادارة الشركة. 


ل ل ل ل 


وقد قضت محكمة النقض بأنه "إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام 
قضاءه على ما نص اليه من أن التعاقد على الصفقة موضوع العطاء قد انعقد 
صحيحا مستوفيا أركانه القانونية استنادا إلى ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب في 
الدعوى وما قرره رئيس لجنة البت فى العطاءات بمحاضر الأعمال من أن اللجنة 
المذكورة قررت بتاريخ 1974/١١/1‏ الموافقة على العطاء المقدم من المطعون 
ضده وأخطرته بذلك مطالبة منه المبادرة بتنفيذ عطائه نظرا لحالة الاستعجال؛ وما 
انتهى إليه من أن هذا القرار صادر ممن يملكه نظر؟ لأن قرار تشكيل اللجنة الصادر 
من رئيس مجلس ادارة الشركة الطاعنة بتاريخ ١1725/1١١/”‏ قد تضمن تفويض 
اللجنة في الحصول على العطاءات والبت فيها نما مقاد أنها تملك سلطة البت في 
العطاءات دون الرجوع اليه أو عرض الأمر على مجلس الإدارة. وكان هذا 
استخلاص سائغا وله أصل ثابت في الأوراق ولا خروج فيه عما تحتمله عبارات 
فرار تشكيل اللجنة المشار إليه. فان ما تثيره الطاعنة في سبب النعي بشأن مدى 
سلطات لجنة البت في العطاءات يكون على غير أساس"". 


المحكمة الإدارية العليا رقم 1754 لسنة 1 ق »)١9517/5/19(‏ عن د. جابر جاد نصار. 
المرجع السابق» ص. 7:7. 


الطعن ٠١3‏ لسنة ٠<ق‏ - جلسة 9483/1/97١اسة7‏ ا ص 84. 


المبحث الرابع: قواعد المناقصات الدولية 8١‏ 


المبحث الرابع 
قواعد المناقصات الدولية 
نافقا للقالون النموذجي لليونسترال 
تتم مشتريات الدول وتنفذ معظم مشروعاتها بطريق المناقصات. وتضع كل دولة 
تشريعاتها التي تنظم حصولها على مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها. ونظرا إلى زيادة يد 
بين الدول؛ء حكومات وأفراد.ء ظهرت حاجة ملحة لتوحيد القواعد الدولية التي تنظم التعامل بين 
الدول. سواء على مستوى الأفراد والأجهزة والحكومات. في مجال تنفيذ المشروعات 


الضخمة واشتراء السلع والحصول على الخدمات. وإزاء ذلك. نشأت حركة تشريعية دولية 


ويمكن تقسيم القواعد الدولية التي تحكم المناقصات الدولية إلى ثلاث مجموعات من 
القواعد؛ هى 


.١‏ القوانين النموذجية التي تصدر عن اليونسترال (لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقانون 
التجارى الدولي). 
". اتفاقيات الجات. 
وسنركز بحثنا فيما يلي على قواعد اليونسترال التي تحكم المناقصات الدولية. 
أولا- أساليب الاشتراء وشروط استخدامها 


تنص المادة )١١(‏ من قانون اليونسترال: 


( فى اشتراء السلع أو الإانشاءات» لا يجوز للجهة المشترية أن تستخدم أسلوب اشتراء 
غير اخراءاك المنافضنة الأحنيما تقحى البادة (14) :أو (15) أو [11): 


*) في اشتراء الخدمات ... 


الفصل الثاني: عناصر العقد الإداري 


4) اذا استخدمت الذية المشتوية أسلوتك إشتراء عملا بالفقرة (”) وجب أن تدرج في 
السجل التطلوت يماتضي العزذة (00) يواناابالاسات والظرروقك التي استندت إليها 


ويتضح من نص المادة )١8(‏ أعلاه أن أسلوب المناقصة هو الأسلوب الأساسي للشراء 
وفقا لقانون اليونسترال. ومع ذلك. تضمن القانون وسائل أخرى بديلة يمكن اللجوء اليها 
بشروط معينة» وهذه الوسائل هي: المناقصة على مر حلتين» وطلب تقديم اقتراحات» 
والممارسة. وسوف نناقش بإيجاز فيما يلي كل أسلوب من هذه الأساليب. 


ثانيا- أسلوب الشراء بطريق المناقصة 
١‏ - مؤهلات الموردين والمقاولين 


- يشترط أن يكون الموردون أو المقاولون في أي مرحلة من مراحل إجراءات الشراء 
مؤهلين لأداء العقد الذي يبرم معهم وذلك عن طريق استيفاء المعايير التي تحددها الجهة 
المشترية. 

- يجب على الجهة المشترية أن تدرج في وثائق التأهيل إن وجدتء. وفي وثائق التعماس 
العطاءات؛ أي شرط تفرضه فيما يتعلق بالموردين أو المقاولين. ٠‏ ويعني ذلكء عملياء 
ضرورة أن تكشف الجهة المشترية مسبقا للموردين والمقاولين لين المشتركين في المناقصة 
عن المعايير التي يراد استخدامها لتفييم مؤهلاتهم» وكذلك تطبيق المعايير ذاتها على 
جميع الموردين والمقاولين المشاركين. 

- تنص المادة () من قانون اليونسترال على إجراءات الإثبات المسبق للاأهلية» وتهدف 
هذه الإجراءات إلى التخلص 'في بداية المناقصة من الموردين أو المقاولين غير 
المؤهلين» وبصفة خاصة عند شراء سلع أو إنشاءات أو خدمات معقدة أو ذات قيمة عالية 
أو متخصصة للغاية» حيث أن تقييم العطاءات ومقارنتها في مثل هذه الحاللات تكون أكثر 
تكلفة وتعقيدا واستهلاكا للوقت» وقد يؤدى ذلك إلى التقليل من عدد العطاءات اللازم 
فحصهاء كما أن بعض المقاولون والموردون الأكفاء قد يحجمون عن الدخول في 
مناقصات تكون المنافسة فيها غير كفء لتقديم بعض ذوى الكفاءات القليلة لعروض غير 

- ضرورة السماح للموردين أو المقاولين بالاشتراك في إجراءات الاشتراء بصسرف النظر 
عن جنسياتهم إلا في الحالات التي تقرر فيها الجهة المشترية» السطام إلى سات لص 
الإشتراء 0 أساس الجنسية. ٠‏ وفي هده الحالة» يجب على الجهة المشترية. مين 
المشاركين في المناقصة بتلك الأسباب. 

1 يشترط حصول الجية المشترية على موافقة من سلطة أعلى في حالة اتخاذ بعض 
الاجراءات الاستثنائية. 


' - طرح المناقصة 


- يشترط نشر الدعوة لطلب العطاءات أو التأهيل المسبق بلغة تستخدم عادة في التجارة 
الدولية في صحيفة واسعة الانتشار دوليا تحددها كل دولة. 

- تشمل الدعوة ما يلي: اسم وعنوان الجهة المشترية» طبيعة السلعة المطلوبة؛ الوقفت 
المحدد للتوريد أو إنجاز المشروع.ء المعايير والإجراءات التي ستطبق في تقييم أهلية 
الموردين أو المقاولين. توضيح أن المناقصة مسموح بالاشترال فيها لكل الجنسيات أو ان 
الدفع لغة الكراسة؛ وسائل الحصول على الكراسة ومكان تقديم العطاءاتء الموعد 
النهائي لتقديم العطاءات. 


"- حق الجهة المشترية في تعديل الشروط والمواصفات 


طبقا لنص المادة (54) يجوز للجهة المشترية تعديل طلب الشراء لتتمكن من تلبية 
احتياجاتهاء لكنها أوجبت على الجهة المشترية أن تبلغ الإيضاحات والأسئلة التي أدت إليها 
والتعديلات إلى جميع الموردين أو المقاولين الذين زودتهم الجهة بكراسة الشروط ولا يكفي 
مجرد اتاحة الإطلاع» ويجب ان يقدم التوضيح في الوقت المناسب لإمكان دراسته ووضعه 
في الحسبان عند إعداد المقاول أو المورد لعطائه أو سحبه. 


؛- تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات 


تنص المادة (0")» الفقرة (؟). على أنه يجوز للجهة المشترية استنادا إلى سلطتها التفديرية 
المطلقة إن تقوم. قبل حلول الموعد النهائي لتقديم العطاءات. بتمديد هذا الموعدء إذا لم يتمكن 
قبل انقضاء الموعد النهائى. ويجب. وفقا لنص الفقرة (5) من المادة نفسهاء إبلاغ ذلك التمديد 


ووففا للفقرة )١(‏ من المادة نفسها. " يُفتح العطاء الذي تتلقاه الجهة المشترية بعد الموعد 
النهانى لتقديم العطاءات ويُعاد إلي المورد أو المقاول الذي قدمه". 


ه- تمديد فترة سريان العطاء 


وفقا للمادة .)©١(‏ الفقرة (")» البند (أ). يجوز للجهة المشترية أن تطلب من الموردين أو 
المقاولين. قبل إنقضاء مدة سريان مفعول عطاءاتهم؛ أن يمددوا تلك المدة لفترة زمنية اضافية 
محددة. وبجه: للمورد أو المقاول أن يرفض هذا الطلب دون سقوط حقه في استرداد ضمان 
عطائه. وينتهى سريان مفعول عطائه بانقضاء فترة السريان غير الممددة. 


غ9 الفصل الثاني: عناصر العقد الإداري 


وطلكا للق (ك) عن الفقزدةتفتوا#تجت.ظى: الموروفين أل الشقاء ليق الذي وو أظون: على ديد 
مدة سريان مفعول عطاءاتهم أن يمددوا أو يؤمنوا تمديد فترة سريان مفعول ضمانات 
العطاءات التي قدموها أو» إذا لم يكن ذلك ممكناء أن يقدموا ضمانات عطاءات جديدة ة تغطي 
الفترة المحددة لسريان مفعول عطاءاتهم. وأي مورد أو مقاول لم يمدد صلاحية ضمان 
عطائه؛. أو لم يقدم ضمان عطاء جديدا يعتبر أنه قد رفض طلب تمديد فترة سريان مفعول 
عطائه. 


5 - تعديل العطاء أو سحبه 


0 الفقرة 5( 0 المادة (81) على أنه يجوز للمورد أو المقاول أن يعدل عطاءه أو يسحيه 
قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات دون أن يسقط حقه في استرداد ضمان عطائه؛ ويكون 
التعديل أو الإخطار بالسحب ساري المفعول إذا تسلمته الجهة المشترية قبل الموعد النهائي 
لتقديم العطاءات. 


- إلغاء المناقصة 


يعطي قانون اليونسترال جهة الإدارة الحق في إلغاء المناقصة في حالة واحدة فقط 
وهي إذا نص الإعلان عن المناقصة على ذلك. وتنص المادة )١-757(‏ على أنه "... إذا كانت 
كراسة الشروط تنص على ذلك جار اللحوة المشترية أن ترافض: تمزع العيلا ءالته في أي وقت 
قبل قبول أحد العطاءات وعلى الجهة المشترية» إذا طلب منها ذلك؛ أن تبلغ أسباب رفضها 
لأي مورد قدم عطاء ولكنها ليست ملزمة بتبرير تلك الأسباب. 


وتنص الفقرة )١(‏ من المادة نفسها على أنه لا تتحمل الجهة المشترية أية مسئولية تجاه 
المقاولين أو الموردين الذين قدموا عطاءات بسبب ارتكانها إلى الفقرة )١(‏ من هذه المادة. 


ثالث - أساليب الشراء البديلة 


تقضي المادة )١9(‏ من القانون النموذجي بأنه يجوز للجهة المشترية أن تزاول 
ال شتراء عن طريق المناقصة علي مرحلتين ٠‏ أو طلب تقديم الاقتراحات ؛ أو الممارسة وذلك 
في الظروف التالية: 


.١‏ إذا لم يكن من الممكن عمليا أن تقوم الجهة المشترية بصياغة مواصفات مفصلة للسلع أو 
الانشاءات. 

؟. اذا كانت الجهة المشترية تسعي إلى الدخول في عقد لغرض البحت أو التجريب أو 
الدراسة أو التطوير الذي يفضي إلى اشتراء نمودج أولي. الا عندما يشتمل العقد علي 
إنتا- ج السلع بكميات ت تكفي لإثبات صلاحيتها التجارية أو الإشتراء أو تكاليف البحث 
والتطوير . 

5 في حالة الاشتراء الذي يتعلق بالدفاع الوطني أو الامن الوطني. 


المبحث الرابع: قواعد المناقصات الدولية م48 


5. إذا كان قد تم الدخول في إجراءات المناقصة ولكن لم تقدم عطاءات أو رفضت الجهة 
المشترية جميع العطاءات. 


وبالنسبة للممارسة فقد قضت نفس المادة بأنه يجوز للجهة المشترية أن تزاول 
الإشتراء عن طريق الممارسة في الحالات التالية: 


أصبح من ثم غير عملي بشرط ألا تكون الظروف التي تنشأ عنها الحاجة الملحة ظروفا 
كان بوسع الجهة المشترية التكهن بها وألا تكون ناتجة عن سلوك معوق من جانب الجهة 
المشترية. 

3 إذا كانت هناك حاجة ملحة » بسبب وقوع كارثة ٠‏ إلى السلع أو الإنشاءات يجعل استخدام 
أساليب اشتراء أخري غير عملي بسبب طول الوقت الذي يتطلبه استخدام تلك الأساليب. 


وسنناقش فيما يلي أساليب الشراء البديلة طبقا لقانون اليونسترال النموذجي. 
)١‏ أسلوب المناقصة على م رحلتين 


وفقا لهذا الأسلوبء تتم المناقصة على مرحلتين؛ في المرحلة الأولى ٠‏ تطلب الجهة 
المشترية اقتراحات من الموردين حول الخضائضن الفنية والنوغية للأشياء المراد شراوها 
وتدعوهم لتقديم عطاءات أولية تتضمن اقتراحاتهم دون بيان سعر_العطاءء ويجوز لها أن 
تطلب اقتراحات بشان الأحكام والشروط التعاقدية لتوريدها. وفي المرحلة الثانية» تدعو 
الجهة المشترية الموردين أو المقاولين الذين لم ترفض عطاءاتهم إلى تقديم عطاءات 
نهائية تشمل الأسعار فيما يتصل بمجموعة واحدة من المواصفات . 


ّ طلب تقدب عروضص 


وفقا لهذا الأسلوب. تقوم الجهة المشترية بالاتصال بعدد محدود من الموردين أو 
عروضهم واختيار أفضل العروض وفقا لمعايبر وشروط يتم الإعلان عنها مسبقا. 


ويختلف أسلوب 'طلب تقديم عروض" عن أسلوب المناقصة في أن الجهة المشترية لا 
تباشر اجراءات مناقصة في أي مرحلة من إجراءاتهاء وإنما تتصل بعدد محدود من 
تتفاوض معهم حول إمكانية تعديل عروضهم للحصول على أفضل عروض نهائية منهم. 
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؟/ اسلوب _الممارسة 


المقاولين لضمان المنافسة الفعالة» وتتعامل الجهة المشترية مع كل الموردين أو 
المقاولين على قدم المساواة » كما تراعي السرية في المفاوضات معهم. 


الباقين في الإجراءات أن يقدموا » في موعد لا يتجاوز تاريخا معينا » أحسن عرض 
نهائي فيما يتعلق بجميع جوانب اقتراحاتهم » وتختار الجهة المشترية العرض الفائز 
علي أساس أفضل عرض من هذه العروض النهائية. 
المفاوضات ؛ ولكنها تختلف معها في المرحلة الثائية التي يجب أن تنتهي باتباع الجهة 
المشترية لإجراءات المناقصة بين أصحاب أفضل العطاءات الذين استبقوا في هذه المرحلة ؛ 
حيث لا تتطلب الممارسة اتخاذ إجراءات المناقصة في أي مرحلة من مراحلها. 
رابعا- المناقصة المحدودة 


تقضي المادة )٠١(‏ من القانون النموذجي لليونسترال بأنه يجوز للجهة المشترية ٠‏ 
اذا كان ضروريا لدواعي الاقتصاد والكفاءة أن تزاول الإشتراء عن طريق المناقصة 
المحدودة في الحالتين التاليتين: 


.١‏ ذا لم تكن السلع أو الإنشاءات متوافرة » بسبب طبيعتها البالغة التعقيد أو التخصص ., إلا 


لدي عدد محدود من الموردين أو المقاولين . 
ٍ ود من الموردين أو المقاول 


3 إدا كان الوقت والتكلفة اللتزمان لفحص وتفييم عدد كبير من العطاءات لو يتناسب مع قيمة 
السلع أو الإنشاءات التي يراد اشتراؤها. 


ويختلف أسلوب المناقصة المحدودة عن المناقصة العامة في أن المناقصة المحدودة 
تقتصر فقط على دعوة عدد محدود من الموردين أو المقاولين. 


خامسا- طلب عروض أسعار أو التعاقد مع مصدر واحد 


بموجب المادة )"١(‏ من القانون النموذجي . يجوز للجهة المشترية أن تزاول 
الإشتراء عن طريق طلب عروض أسعار لإشتراء سلع يسهل الحصول عليها ولا تنتج 
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خصيصا حسب المواصفات المعينة التي تضعها الجهة المشترية وتوجد لها سوق مستقرة ٠‏ 
شريطة أن تكون القيمة المقدرة لعقد الإشتر ترراء أقل من المبلغ المبين في لوائح الإشتراء. 


وبالنسبة لإجراءات هذا الأسلوب. نصت المادة (50) من القانون علي ما يلي: 


. تطلب الجهة المشترية عروضص الأسعار من أكبر عدد ممكن من الموردين أو المقاولين‎ )١( 
علي ألا يقل هذا العدد عن ثلاثة إن أمكن ولاخ كن موارة. عتاصير غير يكاليفت لبي‎ 
. والضرائب‎ ٠ والرسوم الجمركية‎ ٠ مثل رسوم النقل والتأمين‎ ٠ نفسها‎ 


العرمن 3 0 مفاوفيات بين الجهة المشترية ومورد أو مقاول بشان عرض 


(؟) يرسي عقد الإشتراء علي المورد أو المقاول الذي قدم أدني عرض أسعار يفي بإحتياجات 
الجهة المشترية" . 


ب) الاتفاق المباشر والشراء من مصدر واحد 


طبقا للمادة (1؟) من القانون النموذجي “يجوز للجهة المشترية أن تزاول الإشستراء 
من مصدر واحد وفقا للمادة (١ت)‏ « في الحالات التالية: 


.١‏ إذا لم تتوافر السلع أو الإنشاءات إلا من مورد أو مقاول معين أو كانت لمورد أو 
مقاول معين حقوق خالصة في توريد السلع أو الإنشاءات . ولم يوجد بديل أو سبيل 
اخر مقبول . 


؟. إذا كانت هناك حاجة ملحة إلى السلع أو الإنشاءات ؛ وكان الدخول في إجراءات 
المناقصة قد أصبح من ثم غير عملي . بشرط ألا تكون الظروف التي تنشأ عنها 
الحاجة الملحة ظروفا كان بوسع الجهة المشترية التكهن بها » وألا تكون ناتجة عن 
سلوك معوق من جانب الجهة المشترية ؛ 


". إذا وقع حادث كارث تسبب في حاجة ملحة إلى السلع أو الإنشاءات مما يجعل استخدام 
أساليب اشتراء أخري غير عملي بسبب الوقت الذي يتطلبه استخدام تلك الأساليب؛ 


3 
مم 


إذا كانت الجهة المشترية . بعد أن اشترت سلعا أو معدات أو تكئولوجيا من مورد أو 
مقاول . قد قررت . لأسباب تتعلق بالتوحيد الفياسي أو بسبب الحاجة إلى وجود توافق 
مع السلع أو المعدات أو التكنو لوجيا الموجودة 3 مع مراعاة فعالية الإشتراء الاصلي 


انان 


الإشتراء الأصلي . ومعقولية السعر ٠‏ وعدم ملاءمة بدائل السلع المعنية » أنه يجب 
إشتراء التوريدات الإضافية من ذلك المورد أو المقاول ؛ 


اذا كانت الجهة المشترية تسعي إلى الدخول في عقد مع المورد أو المقاول لغرض 
البحث أو التجريب أو الدراسة أو التطوير الذي يفضي إلى إشتراء نموذج أولي » الا 
عند ما يشتمل العقد علي إنتاج السلع بكميات تكفي لإثبات صلاحيتها التجارية أو 
لاسترداد تكاليف البحث والتطويرء 


اذا كانت الجهة المشترية تطبق هذا القانون علي إشتراء يتعلق بالدفاع الوطني أو 


الأمن الوطني وقررت أن الإشتراء من مصدر واحد هو أنسب أساليب الإشتراء. 
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المبحث اخامس 
التأهيل اللتسبق للمشروعات 


يعتبر التأهيل المسبق للمشروعات 0 يل عم من الوسائل الرئيسية التي تلجأ إليها 
الوزارات”الحكومية وجهات الأعمّال'للتعرف ”على الشركات. المتخصضية.في مال معين. 
ويتم ذلك عادة عن طريق نشر دعوة للتأهيل المسبق أو ما يطلق عليه " دعوة لتقديم سابقة 
خبرة " 2112200نن -ع:م :10 1001)3]1500. وفي هذه الدعوة؛ يُطلب من الشركات استيفاء 
استبيان مفصل عن خبراتها في نوع العمل المطلوب ومواردها الإدارية والفنية والمالية 
وتنشر هذه الدعوات في الصحفء» إما على مستوى محلىء أو- بالنسبة للعقود الكبرى - 
على مستوى دولي. 


وقد جرت العادة على ان يُطلب من المقاول ذكر الأعمال التي قام بها على مدى السنوات 
الخمس (أو العشر) السابقة» وتحديد مسئولية المقاول في هذه الأعمال. وليس من المفيد أن 
يحاول المقاول المبالغة في خبراته عن طريق إدراج أعمال قام بها في الماضي البعيد لأن 
ذلك قد يؤدى الى نتيجة عكسية, إذ أنه سيعنى ضمنا أن المقاول لم يقم بهذا النوع من الأعمال 
في الآونة الأخيرة. وكذلك, ليس من المفيد أن يبالغ المقاول في حجم مسئولياته» ويذكرء مثلاء 
خلافا للواقع أنه كان المقاول الرئيسي للمشروع كله بينما لم يقم إلا بعمل بسيط فيهء وذلك 
لأنه في هذه الحالة يُطلب منه عادة أن يوضح قيمة العقدء وبالتالي سينكاشف خداعه في 
الحالا") 


وبالإضافة إلى ذلكء يُطلب من المقاول ذكر أسماء من يمكن الرجوع إليهم من عملائه 
السابقين أو الاستشاريين الذين أشرفوا على أعماله. ويمكن للمقاول تجهيز كشوف بيانسات 
نمطية مع صورة فوتوغرافية لائقة للأعمال التي كان مسئولا عنهاء إ أن ذلك سيجعل 
البيانات المقدمة منه تبدو في صورة تدل على احترافه» وتسهل إعداده للبيانات المطلوبة منه. 


وتتضمن هذه البيانات. على سبيل المثال لا الحصرء وضع الشركة القانونيء؛ ومقرها 
الرئيسي وناريح انشانها. ورأسمالها المصرح به. ورأسمالها المدفوعء والبنك الذي تتعامسل 
معه. واخر ثلاثة تقارير سنوية عن مراجعة حسابات الشركة. 
- بيانات عن الطاقم الإشرافي والطاقم الإداري. 
- بيانات عن التجهيزات والمعدات التي ستستخدم في تنفيذ المشروع. 
- بيانات عن المقاولين من الباطن المقترحين؛ والأعمال التي ستسند إليهم؛ وخبراتهم السابقة 

في أعمال ممائلة. 

- بيانات عن البرنامج الإنشائي في حالة عقود الإنشاءات. 


)0( أمعتمطعع1 ععننده0 النمناعد8 ,ممععلدع1 أو خخ عطل ,لودلا .لا .2 5 - 
9 .م ,1987 ,لعالصسارا حكتندا 


ولكي يضمن المقاول إعطاء البيانات المطلوبة في سهولة ويسر وبشكل يتسم بالكفساءة 
والاحتراف. عليه أن يقوم مسبقا بإعداد رسومات تخطيطية تبين الهيكل التنظيمي لشركته: 
وقوائم نمطية توضح التجهيزات والمعدات أو المنشآت الإنتاجية الموجودة لديه؛ وكشوف 
الحسابات السنوية للشركة. وسوف نعرض فيما يلى نموذجا للدعوة للتأهيل. 


دعوة للتأهيل المسبق 
112109 1لدنن-ء« 102 مامتأمائتكم1 


عن أصل إنجليزي 


١‏ - مقدمه: 


تعتزم جمهورية مصر العربية إنشاء قناطر 
جديدة (المشروع) على بعد حوالي 7,5 كم عند 
مصب القناطر الحالية في نجع حمادى. وتحل 
القناطر الجديدة محل القناطر القديمة التي 
أنشئت منذ أكثر من 7٠١‏ عاما. 


يتضمن المشروع ما يلي: 


أ - قناة تصريف مزوده ببوابة ذات 7 فتحات. 


ب- وحدة قوه مائية (وحدات توربينيه ذات 4 
مستودعات) بطاقة ١7154‏ - 55 ميجاوات 
تستعمل في حالة ارتفاع عمود الماء بين 
٠‏ كمتر و429,لامتر.ء وتصرف بطاقة 
حتى ٠81,١مثر‏ مكعب فى الثانية. 


ح- هويس (حجره واحدة). 


د- ممرات تربط المشروع بالقناطر القديمة. 


ه- كمية مناسبة من أعمال الحماية (التدبيش) 


وأثناء اعمال الإنشاء يتم تصريف نهر النيل 
من تحويله فرعية للقناطر في قناة فرعية مؤقتة 
سيتم استخدامها أيضا فى حون ذلك للملاحة. 
وتقدر التكلفة الاجمالية للمشروع - بما في ذلك 


1. 12150011110133 : 


0 005عام1 أملاع8 ؟ه عزتاطنمعه طورى 56 
5 انا60ة (اععز8,0) عع متو]ط ناعم 8 أعنانأذرم 
ع2528ةط ع لتأذللاء عط 01 طتوعنئكمسسمل حصنا 
ه 15 م63:28 لناعم عط .(0ل2 مدرو دودلدر 
5 طعتطت عؤمسعطط 010 عط آأه امعمععوامعر 

كلقع لا 70 مقطا عزممم ,10 ععالارعة وز رععط 


ناعص]ا أعء زهءم ع1 
.(611785م0 7) لإولنا-عن أنااد لعادع 3 (3) 


5 76لطنناا طاناط 4) أمدام ععندمممءللاط 2 (5) 
4 -ح 416 01 لإازعدمدء ل0ت05)211ز مج طاتيد 
204 2,400 معء تاعط كلفط ع وزون ,/لاايا 
,(5/*م 1,840 ما منا ؤعع قطء15ل 200 مم 7,97 


ب(تعطصسقطك 1) عاعه1 ه (0) 


له عط طاتبه أععزم2م عط عمتأععمدمء دعكاتل (0) 
0 ,ع5338 


6 05 ا/الاولة عاطورعلأوممء 2 (ع) 
]1 عط .10 (موع-مام) رمد 


اع/ل؟ عط 01 كعم عقطء15ل مزاع نار أكدمء ع مصناطط 
2ه ظذ ععهسضقط عطا ذووم-لاط [ازبسد عازلا 
كا لاعلطط ,أفقصقء مروأوع الل أمعمومععمممد 
82]101 لهم 10 مم2 تأتانا وذاج عدرل ونطا عمكنل 
8 اعم باععزمم عط 2ه أومء أهاه) ع 


الإمدادات اللازمة لحالات الطوارئ الطبيعية 
ولارتفاع الأسعار - بحوالي ٠‏ مليون مارك 
ألماني. 


وقد قام اتحاد شركات "لاهميير /إليكتسرووات 
سوجريه" بالتعاون مع "المهندسين الاستشاريين 
العرب” باعداد الدراسات التصورية ودراسسة 
الجدوى للمشروع ومتوافر حاليا تقرير مشروع 
تصبح النسخة النهائية لتقرير دراسة الجدوى 
متاحة في يوليو 3191 ١م.‏ 


وسوف ينفذ المشروع تحت إشراف "'وحدة تنفيذ 
المشروع" التي شكلتها وزارة الأشغال العامة 
والموارد المائية ووزارة الكهرباء والطاقفة 
ويديرها المهندس المقيم في نجع حمادى بصفة 
مبدئية خلال 7٠١١‏ و04٠07‏ ويجرى بالفعل 
الإعداد لترتيبات التمويل الخارجي للتكاليف 
بالنقد الأجنبي ومن خلال هذه الترتييات من 
المزمع أن تقوم حكومة ألمانيا الاتحادية من 
خلال هينة (ل/120) +40 الهاومهائلع] 
1606201311 بتمويل التكاليف الخاصة 
بالخدمات الاستشارية. 


وقد أبرمت هيئة لنفكةا عقد وكالة مع وزارة 
الأشغال العامة ممثلة في "وحدة تنفيذ المشروع" 
وتولت هيئة (/1667) أيضا مسدئولية إعداد 
وإبرام عقد استشارات - نيابة عن 'وحدة تنفيذ 
المشروع" مع استشاري دولى. وتدعو هيئة 
(/141) مع هذه الدعوة الاستشاريين المهتمين 
أو المؤسسات الاستشارية المشتركة لتقديم 
عطاءاتهم حول سابق خبراتهم في الخدمات 
المشار إليها في الفقرة (5). 
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20 5عأعمع1928هممء أنءأذلاطم 101 5ممأؤ 1011م 
غنا350 0 772]60لأ5ع 21 ولأ داقع ءم لام 101 
.1 111700 


/ا5610 'إ)1[لط تموعط عط 200 5ع016نأد أدناامعءعء02) 
عطا لاض لعاناععلاء معع6 عباقط أععزموم عط 01 
طلدعع 50/اغة اامراعء اع /رء لإعصطم]. نان موده 
8 مك002 طوعث طاتلبلا لمنأادأء2550 مز 
لالناك /إازاتطزؤوعظ أكمعنط1 عط" .ورععمأودظ 

7 ,لالنل مز عاطصائج؟2 ع6 [ازبن )رممعي. 


عط) 7علتنا لعأنععءيرء ع6 [[ذأبنا اععز70م ع1 
ألملا و2105 أرمعميعامم] أععزمءط 2 06 إاأرمطاية 
عتأطناظ 04 لإانأوزمز84 عط لإط لعندع ([11) 
1771 /11517) 5ع ناموع1 117267 لمة 1/015 
لا18ع582 3200 لإألءلراءع51 01 لإلأوتوزك84 لمد 
أمعلزوع1 ع5 لإط لمئزعع017 مرح (طأظاة) 
لاأع )دامع [0ل2 سد د2ع28] مز ععممزعمظ 
8 مع .2008 ل0جد 2001 عومتفل 
15 66822786 رقأع101 عطا 101 العلاعع لوكلة 
متطاتنة 00هة ممم ومعرم علدنا لاالقناعجة عبج 
ع505؛ أقطا 0ع20ع ادا 15 )1 كاأمعمرعع مومة مدعلا 
عط 0) ع3 كععالارع5 لإعمة]أناوومء ع5 01 
لمعلعء؟ عطا 01 العصرمعع 00 عط لط لمعم مهملا 
عا طعنوتطا لاإلموصمع0) كه عألطنمعي. 

.111/7 ) مادط 1 نتوععلع1/اا :10 الدأ5م2) لعا 


ا11عع1عث لإعرععث 35 0060 اعدرمء كقط 11/7 
مععلةا) كقط 300 [2511 برع ؟]/لا/ناطل8 عط طازيد 
علنااعممء 10 200 ع تومعرم مغ لإأزات0 زوومموع: عدا 
لا22![نكمه© عط - لأا[ط عط أه /أقطعط مه - 
لعاتنقعع؟ 11أأهه2)10 عاضا مه طأتللا امعمرععرعم 
لعاوع1ع5] كعأألاما طاأوعععط /الالكا .امم ]تاكدمء 
]5 !0 5عالاامعلا ألمتامز 07 كامةا أناكممء 
عطا 107 0115 مملعوء1![امناوع:م أتصطرو 6) 

.4 طأموععة2هم 'ع0<نا 10 لعمعاع؟ وع6 1 للعو 


؟- الاستشاريون الذين يحق لهم الاشتراك 
بامكان أي استشاري دولي أجنبي (فيما يتعلق 
بجمهورية مطين" العزبية) من أي دولة في 
العالم لديه خبرات جيدة في مجال التصميم 
والإشراف على الأعمال المشابهة للأعمال 
المطلوبة في قناطر نجع حمادى أن يشارك في 
عملية الاختيار المبدئي إما بمفرده أو كشريك 
في مؤسسة مشتركة. ومع هذاء فإن مشاركته 
مفيدة بقيد وهو اما ان يتقدم بمفرده وشخصه أو 
بصفته شربك فى مؤسسة مشتركة واحدة ؛ أى 
أن المشاركة المتعزدة قحك مصسسميات 5ظلةب: 
غير مقبولة بالمرة. 

وغير مسموح للاستشاريين المصريين 
بالمشاركة في عملية الاختيار المبدئي هذه. 
ويقتصر اشتراكهم على المرحلة الثائيسة مسن 
المسابقة الخاصة بهذه الخدمات الاستشارية 
حيث يلتزم الاستشاريون الذين وقع عليهم 
الاختيار أن يذكروا في عطائهم التفصيلي 


الخبرة الفنية لواحد - على الأقل من 
الاستشاريين يين المصريين وسيتم توضيح تفاصيل 


إرسالها إلى هؤلاء الاستشاريين أو المؤسسات 
الاستشارية المسشتركة الذين سيقع عليهم 
الاختيار لإعداد عطائهم. 


على كافة المتقدمين - في حالة اختيارهم مبدئيا 
| - المحافظة على تكوين المؤسسة المشتركة 
حسبما ذكر خلال مرحلة التأهيل المسبق. 


دك أن يذكروا في عطائهم التفصيلي الخبرة 
الفنية لواحد - على الأقل - من 
الاستشاريين ن المصريين. 


: كاطةاناكصه) أ0 '(االتطأمذل] .2 


/الة 01 )هة)أناكممء معاعنه؟ 2100821 مرعاضا زرخ 
5ع 5000 لازنا 10رمنة عط مز لإسأصلمء 
01 الؤأؤألاقمعصندك 3200 «وزوعل عط)ا مز 
عط أن عذمط ما عقالساذ كملرولا أن ورمتاعنم اكوم 
6 عام 15 ع825228 األدصسصدط!ط دودلح 
عم210 ععطااء ممأأععاعة-عم كلطا مذ عندماء اروم 
رآعلاع/1017ط .ع لامعلا غ010[ 2 لل عمع0 هوم 2 25 01 
5605 عط هل لعاأعلتراوع 15 مهملاع هم ولط 
؟أعقصاط /ه أامطعط مه عمماج لإأممه /زهحم عط غوط) 
ل :ع اطعلا 0[01ل عم0 هذ كعصلملم 2 كق ع0 
كنا0 ك١‏ لاعل2نا ‏ 0لافملع )كنم ثامنالنحا 

.علط مامعع26 غ206 ذز ممه نج العاودم 


105 عاطلوناء امم عنة كاصهاأباكدمء مدتاملاعوع 
اع .مملاععاعة-عىم ولط) مذ لمتأومكء ,وم 
عكةام لدجمعع5 عط ما لعاتصسنا 5 امعمع ناماو 
لامها أناكدمء عوعط) 06 مم)تأعمصسم ع6 06 
الأللا كامة انكمم لعأععاعو-عنم معط رومع معو 
4 نعط مامز علباعما ها لعونتامه ع5 
مقتاملاق عوه أوذوعا أده 2ه بعمط-بسمص]ا عله 
عط أأثنن عتسملععم]م ختطا مه واتماءح7اآ .امم أنومى 
ع6 0 5األعمرناء00آ ععلمع؟” عط مز لعقأتمماء 
لز 05 2315ةاأناكممء عووط) مغ لعلتو دهم 
خنطا 01 اأناوع؟ 2 85 - 15مة]ناكدم» 01 5ع نامع 
0115 تأعغط أه ممأغهعومعءم عط عه دعم سلععءمرم 


تأكنائط - لع!ذ!! أتمطة )1 - مأصقع زاممة أله 


أمامز عط؛ا أه ومل]أوممهسمء عط متعتمتوم (0) 
كنال 0 لعا 
270 ل10لهء11[هنالع1م 


-الامصط! ؟ع011 لع[ تمععل ذتأعطا مغمز علساعمز (ط) 
موتاملاعوع عره أكوء| غج كه بنروط 
نأ ك0 


*- العناوين والإجراءات: 


توضع طلبات التأهيل المسبق باللفئنة 
الإنجليزية:؛ ولا يجب تقديم أكثر من ملفين. 


١-“‏ العناوين: 
تقدم مجموعتان كاملتان من الطلب - مكتوب 
معن مقدم القطاء المفوطييق الأبى العتنوان 


'-1 موعد تقديم الطلبات: 

يقدم طلب التأهيل المسبق إلى العنوانين السابق 
ذكرهما في موعد أقصاه ‏ / /1947ام ولن 
يلتفت إلا إلى الطلبات التي تصل قبل موعد 
الإغلاق في فرانكفورت على العنوان 
المذكقرورر نفا. 


4 - نطاق الخدمات: 
؛ ١-‏ الخدمات الهندسية: 


عتنيل الخدمات المطلونة على ماايلى: 
أ - إعداد تصميم المناقصة للأعمال المدنية 
والكهروميكانيكية والهيدروميكانيكية. 


ب- إعداد مستندات التأهيل المسبق ووثائق 
العطاء للأعمال المعنية. 


جسي- تقييم العطاءات» وتقديم المساعدة إالسى 
"وحدة تنفد 3 [أغ اح وع" . لال فثكرة 


المبحث الثاني: طريقة إبرام العقد الإداري 9 ١.‏ 


: 125 نال0 2:06 21910 5عووع:4001 .3 


عط القطذ وممنتاةء؟؟ ألمنوعم 101 كدملغمء زاممة عط]1" 
2016 2720 زعع قناع 2ةا طاذتاومظ عط مز لعمومع1م 
لع !تسعطيرو عط القطد وعررن[0/ منج مقط 


: وعووع4007 3.1 


ع0 - لممغدء أاممد عط ]0 كاعد عاء[امصرمء مبرل" 
لمعه “ادماعق0" كه 0ع1عممم لإأعوعاء معط 4ه 
1 01 7213)10765ع5ع7مة1 0ع040112ا2 لإا 51520 
0 لمعالصطندو عط الهطد ‏ - ععمعلوع) 


عط أأهط5 5أقع76ناء0ل0 عط /0 لإممهت عم0© 
اك 


: 102 01أووتنوطنر5 3.2 


عط 58211 2111122105 ناوع1م 1015 102غ2ء1أممة عذط]آ" 
مقطا 1217 غ20 5عووع2007 ندا عط 0غ لع [لوطناذة 
407 لعتعلذوهمء عط [لأبج براون .1997 / / 
علق طعتط/طا 112210085[مم2 عط مض1غدنالواء 
أ اكب أموعط صا عنمل عمتومء عرمأع6 لعلالكة 

.1 لعده دعم عن/ام6ة3 عط 


نوع اع 5 01 ©مم50 .4 
561 ع عع راع 1 4.1 


علناعما وعع]|/ارعو ع1" 

عط عه؟ موتوعل ععللت؛ عط؛ )0 مولعم معام عل (8) 
عط غ42 5ه عبن 235 ككلارود ‏ الاك 
ممه امعامقطععم-منععاء ,لمعتممطععصمعل زط 
7م أناوء أل أراععاع 


مملنوء؟ الدنوع1م عط 01 مملغمعومعمم عط (5) 
لعممععهه0ء عط .ه10 كالعصسياءعهل ععلمع) لمه 
011ب 


0غ 35515326 له قلاط 01 ١ازهلأدتالواء‏ عطا (ن) 
680101 أعهاهمء عمكنال لالط ر عط 


١ .‏ الفصل الثاني: عناصر العقد الإداري 


د - إعداد تصميم الإنشاءات. 


ه- الإشراف على الأعمال بمسافي ذلك 
اجراء الاختبارات على المعدات المعنية فى 
مواقع التصنيع وبما في ذلك اعتماد المبالغ 
المدفو عة. 


و- المشاركة في إعداد رسومات ما بعد التنفيذ 
وأدلة التشغيل والحسابات الختامية للعقود 
المختلفة ووضع تقرير نهائي حول 
المشروع. ومن المفترض أن يقوم 
الاستشار ي بتقديم هذه الخدمات بالتعاو ن 
الوثيق مع 'وحدة تنفيذ المشروع ولكن بناء 
على مسئوليته المهنية:؛ وبالنسبة لإدارة 
العقد والإشراف على الموقع تكون مهمة 
الاستشاري هي نفس مهمة المهندس 
المحددة في 'الشروط الموخدة للعقود 
للأعمسال المدنية" بالف سبة للأعمال 
الميكانيكية» والأعمال الكهربائية.» على 
الثوالي؛ حسبما أعدها الاتحاد الدولي 
للمهندسين الاستشاريين (الفيديك). 1 


بالإضافة إلى ذلك.» تضع التصميمات في 
التي يتم إجراؤها بالفعل في مقر معهد الابحاث 
الهيدروليكية بالقناطرء بمصر. 


5-4 الخدمات الإرشادية: 


تم تشكيل "مجموعة بيئية” داخل وزارة الأشغال 


> [لمعلومنات والشرناكة العامة. 


نت لتنظيم عمليات اعادة القوطين اللازمة 


ج- أتنذ لتنظيم التعويضات المستحقة ألمت ضررين 
إما عن أعمال الإنشاء أو من رفع مستوى 


ع عط 05 2155 2دمع1م عط (0) 
بلع أوعل 


)32 كاد5ة] عمتلناعما .ومنت مه موأدأمعميد عط (ع) 

عط 0 كلع 1 لاع الأمقم عط 01 دعقتتمعهم عط 

عمتلساعمذ للقن امعط:مأناوء لعلتعممونن 
20 5أا2/15م 01 لمتللدء1) أأرعع 


-25 01 لت قمع2م عط مز لملكتممك نهم ع5[ (؟) 
نه ,113110215 72)101عم0 ,ذم 10 ةل ألتبط 
200 كاع2 اتمك األمعدع] !1ل عطا .10 كالمنامععج 
عط اإععزم1م عطا هه ازموع, أهدل) 
505 لإأممناد 0) 720 7لناككة 15 )23ة)أن015)) 
عط طللط ممناوعم20-0 عومكء دز دععالارعو 
لددوزووهء]10م لط #علهن انط [1][لم 
)01112 35 1235 كه مه /إازاتطأئممموع 
15 07أ5الازعمنا5 ع](5 220 اللاع1ع10325128 
0 لعلاأع 25 2022101 3 لاا - لعلرع06م0 
10 ) 5200210 عط مز مععمتومظ عذا 


بككاره/ 178‏ طلا) 8م كاعهتامه0) )0 
مه أوعماعةا8 608 ,لإلعلالاععموعم 
لاط لم,دمع1م كه ككلره0/ةا ادعاصدواععكلا 

101آ1 


والسوعء عط عمعلأكممك ععطاميا؟ للأند كمع اوعل ع1 
7ع20ن لااأقناعة 5كاوع) أعلمم عااأندعللاط ]0 
عط 01 5ع76115م ع5 05 2009 معررعامصا 
02224167 21 عاللااومآ طعتوووع8 ع1لأبيه1101 

املاع 


:5ع 511 409715019 4.2 


الت د ل 244 6 ءانا 138 (الرااينا 
: لعطعتاطماوع مععط كهط ()8) مناه 


,م1اط5 2151م 2110 0150241019) لا عتاطنام ,10 (8) 


تأمعدمع لأاعوع: ع5 01 08نخهج أمهعره عط :105 (5) 
اععزمام عط أ مهاأبععي عطل م لمرتناوت] 


5 05 015301230101 عط عو 0) 
علطا «عطلاء لاط ل0عاعع]26 عاومعم م6 عنال 


المياه في مجرى القناطر. 


د- لمراقبة تأثير المشروع على مستوى المياه 
الجوفية في الأراضي المروية وفي 
التجمعات السكنية الواقعة في وادي النيل. 


ويقوم الاستشاري الذي يقدم الخبرة والمععدات 
بمساعدة هذه المجمورعة. وتقدر أعداد 
المتخصصين الأجانب المطلوبين في هذه 
الأنشطة بحوالي ٠٠١‏ شخ ص/شهر. 


ه- فترة الخدمات: 


بالنسبة للخدمات الهندسية.» من المتوقع أن تبدأ 
في خريف 4 »» ومن الممكن أن يتم تنفيذ 
المشروع في الفترة من سنة لين إلى 
الاستشارية 00 ب تتفيذه خلال السنوات 
الأولى. 


وسيتم دعوة الاستشاريين الواقع عليهم الاختيار 
المبدئي لعقد اجتماع قبل تقديم العطاءات مع 
تنظيم معاينة للموقع للتعرف على الظفروف 
المحلية قبل إعداد العطاء. 


5- المعلومات المطلوبة للتأهيل المسيق: 
على المتقدمين للتاهيل المسبق أن يقدموا 
المعلومات التالية: 


الاستشارية المشتركة: 


تقدم المعلومات التالية عن الاستشاري أو عن 
المشتركة: 


المبحث الثاني: طريقة إبرام العقد الإداري ٠١6‏ 


7/215 عط 08أو؟ لإا ع0 8/0115 00أاع نا نولم 
4 ع22228ط عط 01 لمدعئاكمصن أعبء1 


عط 01 كأعومطا 01 عمأءمكأومم عط ,م4 (ل) 
لعادعطز هذ أعلاع! معند بولسم ممع عط ده أعءزممم 
لإعألو/ا عازلا عطا 1ه 5امأعممع[)اء5 مأ لصة كلمد1 


عط لاط لعاؤزوكج عط 0) 15 ملناموع نط1 
40 اناوعط- 2600| عمألاآممناد ‏ 326ل ن5نه0) 
01 الامهط [أقلرملووع01,م عط1 .أمعمرمأناوء 


5 5ة1]ألاناعة عذعط) متطاأنه لعتباوعم دعا لامع 
.015 22213 100 أاناوماة عن 0غ لم21 لزلاوء 


:ف قع1 ع5 ع1) 01 1011)ة"انا2 .5 


25 5ععأالاقء5 علامععرزعجء عط8) 325 128 كم 
51211 202 لإع©) أهط) لعاععملء 15 )ز لعماءء1مى 
01 02اناععناء عط أقط لمج 1998 التناأناث رأ 
1 نوعلا عط مز ععدام ععلها باهم أععزمهم عطا 
2207 عطا ,اع لاعتامط ,2008 م1 لمع 0غ 2006 0غ 
11151 ع لأسيل لع ؟تبوع؟ دوز ءالج عط 01 أنهم 

لانت 


لعاالاصز ع6 اأتدا 5ام )أ كمه لعاذ ذا ءرمطد عط1 
له طأابلا املاع [0١‏ عماععم لإطدعيم 2 606 
طاابن 21260نالع2 اأعع 0) عأأذ عطا 01 0متاععم5ما 
عط 01 رمد روطواء عطا عه عدممنؤتلدمك لوءه| 

011 


عط) *0؟ لع تأصمتد عط 10 نملامسروكم1 .6 
رن نا لاا تكذةا 


المتطناد [أأطا 2[12122)100ناوعىم 107 كأمقءزاممة ع1 
:1151 عمأاسهاله؟ عط 


عط 0 ,0 3286 أناكودمء عطا 01 مهلأو اوعوع 6.1 
:118215نا0115» 01 ع1لا ادعلا اترلمل 


عط) له ععطماعم طعدء عه0) 07 304)أناكمي عط رمم 
د11 عا ,ع نافرعلا ألوأهز 32065)لناكرمء 
تمعلازع ع6 المطد مهأعفحصصمكما 


657 الفصل الثاني: عناصر العقد الإداري 


٠‏ المركز القانوني للشركة (أو الشركات). 
الإعلان الخاص بالمشروع المشترك فسي 
حالة العمل بذلك. 

القدرة المالية (الأرباح السنوية عن الخمس 
سنين الأخيرة)ء وتنقسم هذه الأرباح إلى 
الأرباح الإجمالية عن أنشطة الشركة 
بالإضافة إلى الدخل من المشاريع 
الهيدروليكية الكبيرة ومشاريع الطاقة المائية 
أو كليهما. 


ويجب أن يقدم الاستشاري أو كل استشاري من 


ا ا ا 0[ كا 


تحينن نات 
75-56 المعلومات المرجعية: 


لا تذكر في المستندات إلا المشروعات التي تم 
تنفيذها خلال العشر سنوات الأخيرة مع 
التركيز من حيثت المبدأ على الأعمال 
الهيدروليكية الكبيرة (مثل السدود والقناطر) 
وأعمال التدريب على الأنهار الرئيسية» وعلى 
مشروعات الطاقة المائية. 

وتصنف المستندات كالاتى: 


« السدود (مصنفه إلى سدود خرسانية 
وصخرية وترابية). 

ه أعمال التدريب على الأنهار الرئيسية. 

ه محطات الطاقة المائنية مع التركيز على 
المحطات ذات الأعمدة المنخفضة المزودة 


#التطويا الخد 0 لق فية كك سوط انيل 
الكهرباء. 


« تقييم الأثار البيئية للقناطر وأعمال التدريب 


/ا81ملامه عط)ا 0 كلأهاد أدعع.[آ ٠‏ 
20111165 


أطوع ذأاممة 11 ,رمه انمداععل ع تامع مزه[ ٠‏ 


لم15 


01 5عناعلاع] أ2لالقلة) لإاأأعومقء أوأعمموط ٠‏ 
عط الفط ديعا ولط :موعلا 10/6 6و2! علا 
عط لم10 د5عنامعلاع؟ [0)0] مامز لع12ومء5 
10 25 [اعلطا 25 5م )لاع 5 /ا17هم للم 
250/07 ك5اععز(20م علاأناقعللاط 01 زه لم1 
كا ع6 70م عناوم 10ل لزنا 


لعاللنة ععبطا أغدد! غطا 01 روأووتصطند عط 
أعدء 01 05 206 أناكصمه عط أه 5أهومع امناكقة 
]ناكم !0 عتللامعنا أمامز عط أ ألما أ نكمم 

.لع نناو»؟ 5آ 


: وععطع1ة161 6.2 


مععط علاقط أقطا كاععزممم 01 وععمعيع]ءر برام 
ع6 الفقطذ كتدعلز 10 )5ها عطا مز أنه لعصة 
ما اأقطذ كتلط .2000 مصعسسياعمل عطا مز لعلساعما 
عاأندعللاط :هز212 ده علو مامععممء عامتعملم 
117 502[01 01 ,(5ع531528 ,كلطهل .ع.ع) كاملا 
.5أع6 [10م 7ع/02م20لل(اط ره لمج كاتملط عستملةنا 

:10 لمأت مهمعد عط [أقطذ 2103 لاع ناعمل ع1 


.02715 غاع02701© مامز 0عئغ2ومعء5) كول ٠‏ 
تفل ]11 طأتتدع لقة عاعمم 


15 0201 017 قع] 01لا ع لألالكا » 


8 12515ملمع طالبلا 5)2]1005 ع نناممم2للاط ٠‏ 
طانط طغتط لعممتبوع ك5م00ةزدى نوعط ننرون! 
1لا 


250 5ع12[ 5205121551017 20ج 35 )0 أوطلاذ »© 


© كاأعةمططا [2اعصصمن لامع أن امعروووعووج ٠‏ 


على الأنهار ومشاريع الطاقة المائية 
بالإضافة إلى اتخاذ تدابير للوقاية وتخُفيف 
الضرر بما في ذلك دعم إعادة التوطين 
و التعويض. 


بالإضافة إلى ذلك.» تشتمل المعلومات 
المرجعية على كل المشروعات الكبيرة التي تم 
القيام بها في جمهورية مصر العربية خلال 
العشر سنوات الآأخيرة. 


ويتم توضيح طبيعة الخدمات الهندسية لكل مشروع 
على حدهء على سبيل المثال: الدراسة القنصورية 
ودراسة الجدوى وتصميم العطاء مع أو بدون وثائق 
المناقصة؛ وتصميم الإنشاء والإشراف على 
الإنشاء وكذلك المهندسين الرئيسيين والمختصين 
الرئيسيين بالتكاليف الاستشارية للمشروع. 


3-5 الأفراد العاملين لدى الاستشاري أو 
المؤسسة الاستشارية المشتركة : 


يقدم مقدموا الطلبات المعلومات التالية» 
مصنفة - في حالة العمل بذلك - عن كل 
استشاري من أعضاء المؤسسة الاستشارية 
المشتركة: 


« العدد الإجمالي للموظفين في كشف الأجور 
والمرتبات. 


٠‏ العدد الإجمالي للمتخصصين الذين يحملون 
شهادات جامعية أو مؤهلات مماثلة في 
كشف الأجور والمرتبات. 


ه حجم العمل في إدارة السدود والطاقة المائية؛. 
أي الطاقة الإجمالية للقوة العاملة وحجام 
الأعمال المطلوب تنفيذها. 


٠‏ وبالإضافة إلى ذلك يقدم الاستشاريون السيرة 
الذاتية للعاملين الرئيسيين لديهم الذين ينوون 
الاستعانة بهم لدعم العمل وذلك بالنسبة لإدارة 
المشروع وتوجيه مختلف أنواع الخدمات. 


نمه 5لكمند 78أمله) ععلالر ,ؤععدرروط 
5ه أأعطط 25 5اعءعز70م ‏ ععبنامومر لط 
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00001111٠‏ 
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: 2215 أنا0115» 0 ع اللااع/ا الأمل 
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المادم عطا ده تمدع أأمنو ألعأه اأنوء عه وععموعل 
إعليك 


اع بناممه2لاط 320 كصهل عط آه 0وملءارند ٠‏ 
0ه لإأأعوممء لعنلامم قلقم لهام .عأ بأمعصنمومعل 
.200 ]2 ومع 0:0 
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معهومهىم عط 0 لعلدعاها أعمومدهعم عا تغط أه 
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ع5 


٠١‏ الفصل الثاني: عناصر العقد الإداري 


- تقييم طلبات التأهيل المسبق: :ه؟ كصمادعتامومة عطا 01 سمنغونلد؟8 .7 
22 5 12101 تأ 2تاوعمم 


يتم تقييم طلبات التأهيل المسبق وفقا للوائح ع6 [أثنن ممنادء 1 اأمباوعمم 10 كنرم نوع أاممة عط 
م 507 0 7 0 . 0 300 دعأنم عط طاتمط ععمهلممععة دز لعنويالوة 
وقواعد هيئة "/40!" ومن المقرر أن تؤخد 


11م 1 0 31 عماسو 011 عط1 اللاطع1 كن دمن لنواروم 
المعايير التالية للتاهيل في الاعتبار مع ١‏ >" ع6 ها ل0ع00ع12 ع2 ملمعاقكء ممللوء 21و 


الموضح قرين كل منها: : خطع أعنلا ع بالأععموع؟ عطا لخاد لعمع10كدمى 

- الوضمع المالي : 05ا)512 [واعمقماظ - 

- الخبرات العامة لتنفيذ المشاريع في : املاع نز كاعء ز0كم طأاللا 5ع06ع21عم<ء الوعمع0 - 
مضصر 


- الخبرات في مشاريع ممائلة سواء مط ععطائء كاءءزمهم عاطدعدم ممه طاتبو وعممعلمعمءط - 
فى مه أو فى دول لها لروف 5ه طأازند 0010265145 8ل 220/0 أملاعط 
0 3 أملاوط 10 2[ تار 
مشابهة لمصر. 20 
- الخبرات في مشاريع عالمية مماثلة: : عل ألا 8/0710 كاعع ز0ام علالاصلة طازللا وععرعارعم«8 - 
- الخبرات في ادارة القضايا البيئية 017 76عماع8فضقطد عط طغلس وعمممعمعمعظ8 - 
والاجتماعية. : 155065 أنأء50 0ق 12211121 مه[ ار 
- خبرات العاملين الرئيسيين (إدارة )ءعزم:م) اعموموعم برعا عط 04 و5عممعتتعمع - 
المشروع ومختلة أنواع الخدمات). 01 ذعملاا اأمعرع ]أل عطا أه وملاعع لل ,امعطوعع2 ممم 


: 56117105 
- طاقة الدعم. : لالع ومقء ع «تحرمه51-اءة88 - 
- جودة طلب التأهيل المسبق. : ال0لأفك 1 المناوعم 01؟ ملاوع تاممه عطا أه لإ6أأهن0) - 
- الملاحق: | : 2115م -8 
مرفق خمس رسومات لشرح تخطيط 0) ع70ه هذ لعطع02) ممع مقط وعمأسل0 علا" 
المشروع؛ وهى كما يلي: : اأعع(10م عط 01 أناملا2! عط لتقام 
- تخطيط عام 2١‏ . ناولا اورعدع0 - 
- تخطيط المشروع امام لاهآ أععزمع2 - 
- محطة الطاقة / القسيم د- د .1-1 - مماعع؟5 / عوباوطاعبووم - 
- حفرة الإنشاء وقناة التحويل/مسقط مقاط /لهمةن دمتو 01[ لمة غزط ممتاعيماكودم0 - 
أفقى. 


32 القناطر الجديدة/رسم بياني خط .6مممعةئ2 عمنا عاعدتك/امداط تعبووم/عو مس8 بدعلز - 
مفرد. 


الفصسل الثالت 
و0 
وتانق العقد الإدارى 


المبحث الأول: الشروط العامة اللائحية للعقد الإداري ١١١‏ 


المبحث الأول 


الشروط العامة اللائحية للعقد الإدارى 
(تعليمات لمقدمي العطاءات) 


رمطضبد 


يحتوى العقد الإدارى على عدة وثائق تمثل فى مجموعها شروطه.ء وتعتبر فيما يتعلق 
بتنفيذه كلا لا يتجزأ. ومن أهم ما يتضمنه العقد الإدارى من وثائق مايعرف باسم دفاتر أو 
كراسات الشروط 10061010261765 1615061. وتشتمل وثائق المناقصة عادة على مايلى: 
الشروط العامة اللائحية, شروط العقد. النماذج الملحقة بالعقد» المواصفات الفنية» الرسومات» 
النماذج التكميلية للعقدء إلخ. 


وتنطبق الشروط العامة اللائحية على جميع العقود التى تبرمها وزارة أو مصلحة معينة» 
وهذه الدفاتر تعدها الوزارة أو المصلحة مقدماء دون حاجة لاستشارة المتعاقدين معهاء 
وتصدر بقرار وزاري وتكمل عند اللزوم بمنشورات تكميلية. ونظرا لما قد يحدثه تعدد دفاتر 
الدول (فرنسا) تتجه إلى توحيد دفاتر الشروط العامة اللائحية التى تتناول عقدا بعينه فى جميع 
الوزارات والمصالح فى الدولة("). 


وتختلف الشروط العامة اللائحة للعقد حسب نوع كل عقدء» وتختص هذه الشروط بالجوانب 
القانونية والتنفيذية المتعلقة بالعقد. فعلى سديل المثال تتضمن شروط عقد الإنشاءات شروطأً 
عامة تتناول تعريفات للمصطلحات الواردة فى العقد. ومسئوليات المهندس. ومسئوليات 
صاحب العملء والتعويضات. والأعمال المطلوب إنشاؤهاء وشروط السلامة؛ وحيازة الموقع؛ 
واجراءات تسوية المنازعاتء الخ. وبالإضافة إلى ذلك نتضمن هذه الشروط بنودا تتعلق 
بطريقة تنفيذ العقد. مثل: برنامج العمل. مراقبة الجودة» تحديد وتصحيح العيوب, التحكم في 
التكاليف. التعديلات. دفع المستخلصات؛ إتمام المشروعء؛ تسليم المشروع.؛ التشغيل والصيانة» 
إلخ. 


أما النماذج الملحقة بوثائق المناقصة فهى عبارة عن نماذج يلتزم المتعاقد بها فور توقيعه 
على العقدء» وتعتبر جزء لا يتجزأ من العقد. وهذه النماذج تعتبر بمجرد إدخالها ف العقد أو 
الإحالة إليها جزء من العقدء وبالتالى تعتبر شروطا تعاقدية. ومن أمثلة هذه النماذج نموذج 
استمارة العطاء» نماذج التأمينات المتعلقة بالمناقصة (تأمين العطاء. تأمين الدفعة المقدمة؛ 
التأمين النهائي لتنفيذء إلخ)» نموذج خطاب القبول (أمر إسناد 'العقد) إلخ. 
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الفصل الثالث: وثائق العقد الإداري 


وتتضمن المواصفات الفنية التفاصيل الفنية لمكونات المشروعء وتختلف من مشروع 


وبالإضافة إلى النماذج الملحقة بوثائق المناقصة يُطلب عادة من مقدمى العطاءات تقديم 
نماذج أخرى لاستكمال وثائق العقد. ومن أمثلة ذلك سابقة خبرة مقدم العطاء 
131100 0112111163109 المقايسة (قائمة الكميات) 1022111165 01 [[11ط2» جدول 
الفئات والأسعار 211065 220 22665 04 16[نالع502. 


وسوف نتناول فى المبحث الأول من هذا الفصلء الشروط العامة للعقد الإداري مع إعطاء 
نمودذج لهذه الشروط بينما سنخصص المبحث الثانى لاستعراض النماذج الملحقة بوثائق 
المناقصة. أما شروط العقد والنماذج التكميلية له فسوف نتناولها فى اطار كل عقد على حده؛ 
ولن نتعرض للمواصفات الفنية والرسومات الهندسية باعتبارها تخرج عن نطاق موضوع هذا 
الكتاب. 


ويمكن تقسيم الشروط العامة التي تحكم العقود الإدارية إلى قسمين؛ الآول» يتناول الشروط 
العامة اللائحية. أما القسم الثانيء فيتناول الشروط العامة التي تحكم تنفيذ العقود الإدارية. 
وبينما تتضمن الشروط اللائحية تعليمات لمقدمي العطاءات حول الشروط العامة التي تحكم 
عملية تقديم عطاءاتهم وإجراءات إختيار المتعاقد» تتضمن الشروط العامة التي تحكم تنفيذ 
العقد الإداري أحكاما عامة تتعلق بتنفيذ وفسخ هذه العقود. وتتناول اللائحة التنفيدية هذه 
الشروط في المواد من 5 إلى 28. 


وسوف نتناول فيما يلي كلا من الشروط العامة اللائحية والشروط العامة التي تحكم تنفيذ 
العقد الإداري على حدة. 


أولا- الشروط العامة اللائحية 


تخضع عملية تقديم العطاءات للوائح يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص. ومعظم ما 
يرد فى وثائق المناقصات فى هذا الخصوص مبنى على القرارات واللوائح المنظمة 
للمناقصات انعامة. وتعد هذه الشروط من قبيل الأوامر والإجراءات الداخلية التى لا يترتب 
على مخالفتها بطلان التعاقد("). وهذه الشروط عبارة عن نصوص متعلقة بشروط وإجراءات 
إيرام العقد» وتتضمن تعليمات إلى مقدمى العطاءات 5100625 10 115]:0011025 حول كيفية 
تقديم العطاء 6105 01 511510155108 والشروط المتصلة بذلك» وكيفية تجهيز 
العطاءات 5105 01 212]108م5م وإجراءات فتح المظاريف 5ع05ا0عع50م ع10لزعم0 510 


(7) المرجع السايقء ص 78١‏ 


المبحث الأول: الشروط العامة اللائحية للعقد الإداري ١١‏ 


وتقييم العطاءات 2[020108/اء 10 وإرساء العقد 20214121 01 ع16)410. وتتناول اللائحة 
التنفيدية هذه الشروط في المواد من ”7ه إلى "لا. 


مواد اللائحة التنفيذية حول الشروط اللائحية 


مادة (؟69): 
يجب على مقدمي العطاءات أن يتبعوا الأحكام الواردة في المواد الآتية: 


مادة (04): 

تقدم العطاءات موقعة من أصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجهة الإدارية والمؤشر 
عليه برقم وقسيمة تحصيل الثمن وتاريخها وعلى جدول الفئات المرافق له» ويجب أن يثبت 
على كل من مظروفي العطاء الفني والمالي نوعه من الخارج؛ ويوضع المظروفين داخل 
مظروف مغلق بطريقة محكمة ويوضح عليه اسم وعنوان الجهة الإدارية أو الوحدة المختصة 
وان ما بداخله المظروف الفني والمظروف المالي لجلسة ) ( ويكون تقديم العطاءات اما 
بإرسالها بالبريد الموصي عليه خالصة الأجر أو وضعها داخل الصندوق المختص لوضع 
العطاءات بالجهة أو تسليمها لقلم المحفوظات بها بموجب إيصال يثبت فيه تاريخ التسليم 


5 


وساعته. 


ويجوز إذا كان العطاء مقدما من فرد أو شركة في الخارج أن يقدم على النموذج الخاص 
بمقدم العطاء بشرط قيامه بسداد ثمن كراسة الشروط والمواصفات. 


مادة (هه): 
على مقدم العطاء مراعاة ما يلي في إعداده لقائمة الأسعار (جدول الفئات) التي يتم وضعها 
داخل المظروف المالي: 


-١‏ تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة رقما وحروفا باللغة 
العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عددا 
أو وزنا أو مقاسا أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة. 

ويجوز في حالة تقديم العطاء من فرد أو شركة في الخارج أن تكتب الأسعار بالعملة 

الأجنبية وتتم معادلتها بالعملة المصرية بالسعر المعلن في تاريخ فتح المظاريف. 


ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء. 


؟- لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها 
يجب إعادة كتابته رقما وحروفا توقيعا. 


١١:‏ الفصل الثالث: وثائق العقد الإداري 


“- لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء 
تعديل فيه مهما كان نوعه. 


وإذا رغب في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها في كتاب مستقل يتضمنه 
المظروف الفني. 


ولا يلئفد” إلى أي ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح 
المظاريف. 


4- إذا سكت مقدم العطاء في مناقصات توريد الأصناف عن تحديد سعر صنف من 
الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا منه عن 
الدخول في المناقصة بالنسبة إلى هذا الصنف أما فى مقاولات الأعمال فاللهجة 
الإدارية مع الاحتفاظ بالحق في استبعاد العطاء أن تضع للبند الذي سكت مقدم 
العطاء عن تحديد فئته أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه 
وبين سائر العطاءات فاذا أرسيت عليه المناقصة فيعتبر أنه ارتضي المحاسبة على 
أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة دون أن يكون له حق المنازعة في 
ذلك. 


4- يبين في قائمة الأسعار ما إذا كان الصنف مصنوعا في مصر أو في الخارج 
وزثرات على عدم .صبحة هده البيانات كلها إووابغضتها رمن الصنف علاوة على 
شطب اسم مقدم العطاء من سجل الموردين. 


5- الفئات التي حددها مقدم العطائ بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات 
كد ل ل لس كل . بند من البنود وكذلك تشمل 
القيام بإتمام توريد الأصناف وتنفيذ جميع الأعمال وتسليمها للجهة الإدارية 
والممحافظة غليها اثناء” هدة: الضمان طلدقا 3 البقد ونم المتحاسية النهائية 
بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفة الجمركية 
وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى. 


مادة (كهة): 

في جميع الحالات التي يشتمل فيها موضوع التعاقد على توريد أو توريد وتركيب أصناف أو 
مهمات مستوردة من الخارج - فيجب ان يقدم مع الفاتورة أو المستخلص المستندات الدالة 
المنظمة لذلك. 


مادة (/(ه): 
على مقدمي العطاءات ضرورة تضّ تضمين المظروف الفني جميع البيا لبيانات الفنية وغيرها من 
الف - نك والمعلومات ت والمستندات التي تطليها الجهة الإدارية بما في ذلك المستندات الدالة على 
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سابقة الخبرة والقيد في المكاتب أو السجلات أو النقابات أو الاتحادات التي يكون القيد فيها 
واجبا قانونا. 


وإذا رغب مقدمو العطاءات في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فتثبت في كتاب 
دق ين ٠.‏ 32 أل ظَُ وف الفني. 


مادة (54ه): 

يكون العطاء عن توريد الأصناف حسب العينات النموذجية للجهة الإدارية والمواصفات أو 
الرسومات المعتمدة التي يجب على مقدم العطاء الإطلاع عليها ويعتبر تقديمه العطاء إقرارا 
منه بإطلاعه عليها ويتولى التوريد طبقا لها ولو رافقت عطاءه عينات أخرى. 


على أنه بالنسبة إلى المنتجات الغذائية والكيماوية يكون التوريد حسب المواصفات المحددة لها 
واذا لم يكن لها مواصفات يكون التوريد حسب العينات التي يطلب تقديمها مع العطاءات واذا 
كانت هذه العينات مما يفسد ولا تبقي سليمة حتي التوريد فيكون قبول التوريد على أساس 


وبالنمن لى «المنحات الوقامنة واشسكية والكوزياية كرف التؤرية نميه انافاع دور 
التقيد بالعينات. ويجوز تقديم عينات للاسترشاد بها فقط. 


أما منتجات الغزل والنسيج فيكون قبولها وفقا للشروط والمواصفات والتجاوزات الفنية التي 
تقرها وزارة الصناعة. 


واذا ما أجازت الجهة الإدارية المختصة في إعلانها تقديم عينات مع العطاءات فيجب أن 
تكون من حجم أو مقاس أو وزن يسمح بالفحص وأن تنطبق عليها المواصفات. 


ويكون لمقدمي العينات الحق في استردادها في خلال أسبوعين من تاريخ اخطارهم برفضها 
بكتاب موصي عليه وإلا أصبحت ملكا للجهة الإدارية دون مقابل. 


مادد (09): 

يبقي العطاء نافد المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء 
بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الجهة الإدارية وحتى نهاية مدة سريان العطاء 
المحددة باستمارة العطاء المرافقة للشروط. 


مادة :)6١0(‏ 
اذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف الفنية فيصبح التأمين المؤقت 
المودع حفا للجهة الإدارية دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية 

إجراءات أو اقامة الدليل على' حصول ضصرر. 
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مادة :)5١(‏ 
يجب ان يكون مقدم العطاء مقيما في جمهورية مصر العربية أو يكون له وكيل فيها وإلا 
عليه المناقصة وأن يبين في عطائه العنوان الذي يمكن مخابرته فيه ويعتبر إعلانه صحيحا. 


اذا كان العطاء مقدما من وكيل عن صاحب العطاء فعليه أن يقدم معه توكيلاا مصدقا عليه من 
السلطات المختصة بالإضافة إلى كافة البيانات والمستندات التي يجب عليه تقديمها لأحكام 
القوانين والقرارات التي تنظم ذلك. 


مادة (؟١١):‏ 

كل عطاء مقدم من شركة يجب أن ترافقه صورة رسمية من عقد تأسيسها ومن نظامها 
الأساسي وعند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة 
رصعية دن عند المشاركة: ١‏ 


وفي كلتا الحالتين يجب أن ترافق الصورة المقدمة بيان بأسماء الأشخاص المصرح لهم 
بالتعاقد لحساب الشركة أو المنشأة ومدى هذا الحق حدوده وأسماء المسئولين مباشرة عن 
ننفيد شروط العقود وامضاء الإيصالات وإعطاء المخالصات باسم الشركة أو المنشأة ونماذج 
من إمضاءاتهم على أن تكون هذه النماذج على ذات صورة العقد أو التوكيل. 


واذا كان العطاء مقدما من شخص طبيعي أو معنوي فيجب أن ترافق العطاء صورة معتمدة 
من بطاقته الضريبية ومن شهادة تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات. 


مادة (59): 
يجب أن تصل العطاءات إلى الجهة الإدارية أو الوحدة المختصة في ميعاد غايته الساعة 
الثانية عشرة من ظهر اليوم المحدد بالإعلان لفتح المظاريف الفنية. 


ولا يعتد بأي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور - ولا يسرى ذلك على أي تعديل 
لصالح الجهة الإدارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما 
أنه لا يؤثر في أولوية العطاء. 


مادة (54): 
يكون للجهة الإدارية الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفراداتها أو 
مجموعها واإجراء التصحيحات المادية إذا اقتضي الآأمر ذلك. 


ويعول على السعر المبين بالحروف ولا يعتد بالعطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن أقل 
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مادة (16): 
تكون العطاءات المقترنة بتسهيلات ائتمانية محل اعتبار عند البت في أولوية العطاءات. 


مادة (55): 
يكون توريد الأصناف في المواعيد والأماكن المبينة بقائمة الأسعار ويراعي عند وضع 
الأسعار بالعطاء: 


(أ) إذا كان تسليم الأصناف بميناء الشحن على ظهر المركب (فوب) 8018 فيجب أن يشمل 


(ب) إذا كان التسليم “04©1) أو *011) أو بميناء الوصول فيشمل السعر علاوة على المبين بالبند 
(أ) نولون الشحن البحري أو الجوى ومصروفات التفريغ من المركب أو الطائرة كما 
يشمل قيمة التأمين في حالة *011) أو ميناء الوصول. 


وفي كلتا الحالتين اذا اشترط مقدم العطاء قيام الجهة صاحبة الشأن بدفع الثمن بموجب اعتماد 
التي سيتم الاستيراد منها. 


ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بعد موافقة لجنة البت الموافقة على تحمل الجهة 
بمصروفات فتح الاعتماد إذا اشترط مقدم العطاء ذلك على أن يؤخذ هذا الشرط في الاعتبار 
عند المقارنة والمفاضلة بين مختلف العروض من حيث الأسعار والشروط المقدمة. 


(ج) إذا كان التسليم بمخازن الجهة الإدارية فيجب أن يشمل السعر علاوة على المبين بالبند 
(ب) رسوم الجمارك وجميع أنواع الرسوم الآأخرى وضريبة المبيعات وغيرها من 
الضرائب السارية وقت تقديم العطاء ومصروفات النقل الداخلي بحيث تسلم الأصناف 
لمخازن الجهة الإدارية خالصة من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات. 


(د) إذا حدث تغيير في التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب الأخرى التي تحصل عن 
الأصناف الموردة في المدة الواقعة بين تقديم العطاء وآخر موعد للتوريد وكان التوريد قد 
تم في غضون المدة المحددة له فيسوى الفرق تبعا لذلك بشرط أن يثبت المورد أنه أدى 
الرسوم والضرائب على الأصناف الموردة على أساس الفئات المعدلة بالزيادة أما في 
حالة ما إذا كان التعديل بالنقص فتخصم قيمة الفرق من العقد إلا إذا أثبت المورد أنه أدى 
الرسوم على أساس الفئات الأصلية قبل التعديل. 


وفي حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المحددة في العقد وكان تعديل فئات الضرائب/ 
والرسوم قد تم بعد هذه المواعيد فإن المورد يتحمل عن الكميات المتاخرة كل زيادة في 
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الرسوم والضرائب المشار إليها إلا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى القوة القاهرة أما النقص 
فيها فتخصم قيمته من قيمة العقد. 


مادة (510): 
الموعد المحدد لذلك لسماع قراءة محتوياتها. 


ماده (548): 

اذا 0 الأثمان بين عطاءين أو أكثر يجوز تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها اذا 
كان ذلك في صالح العمل ويجوز ذلك أيضا إذا كان مقدم العطاء الأقل سعرا يشترط مددا 
بعيدة للتوريد لا تتناسب وحالة العمل بالجهة الإدارية وذلك بالتعاقد مع صاحب أنسب 
العطاءات التالية على أقل كمية تلزم لتموين المخازن في الفترة الواقعة بين تاريخي التوريد 


ومع صاحب العطاء الأقل عن باقي الكميات وعلى لجنة البت في هذه الحالة أن تثبت في 
تفريرها الباقي من الصنف بالمخزن ومتوسط الاستهلاك. 


مادة (55): 

يكون الدفع المقدم مقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقيد بأي 
شروط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ» ويستثني من شرط تقديم 
خطاب الضمان المشار إليه حالات التعاقد التي تتم بين جهتين من الجهات الخاضعة لأحكام 
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. 


ويراعي عند المفاضلة والمقارنة بين العطاءات إضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من 
البنك المركزي وقت البت في المناقصة إلى قيمة العطاءات المقترنة بالدفع المقدم وذلك عن 
المبالغ المطلوب دفعها مقدما وتحسب الفائدة عن المدة من تاريخ أداء هذه المبالغ حتى تاريخ 
استحقاقها الفعلى. 


على أنه في الحالات التي تكون فيها بداية تنفيذ العقد معلقة على تحقق أكثر من واقعة من 
بينها صرف الدفعة المقدمة فيراعى ألا يتم صرفها إلا بعد تحقق جميع الوقائع الأخرى. 


ويجب في جميع الحالات أن يكون الدفع المقدم في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة عن 
السنة المالية التي يتم فيها التعاقد. 


مادة :)73١(‏ 
تؤدى التأمينات نقدا بإيداعها بخزينة الجهة الإدارية بموجب إبصال رسمي يثبت في العطاء 
رقمه وتاريخه ولا تحسب فائدة على هذه المبالغ وتقبل الشيكات على المصارف المحلية إذا 
كان مؤشرا عليها بالقبول من المصرف المسحوبة عليه كما تقبل الشيكات المسحوبة على 

مصارف بالخارج بشرط التأشير عليها بالقبول من أحد المصارف المعتمدة بالداخل. 


المبحث الأول: الشروط العامة اللائحية للعقد الإداري ١١9‏ 


وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجب أن يصدر من أحد المصارف المحلية المعتمدة وآلا 
يقترن بأي قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بان يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغا 
يوازى التأمين المطلوب وأنه مستعد لأدائه بأكمله عند أول طلب منها دون الالتفات إلى أية 
معارضة من مقدم العطاء. 


وعندما يرد لإحدى الجهات الإدارية خطابات ضمان عن التأمين المستحق من أحد المصارف 
المرخص لها في إصدار خطابات الضمان أو أحد فروعها عليها أن تتحقق من أن المصرف 
أو الفرع قد أعطي إقرارا على خطابات الضمان بأنه لم يجاوز الحد الأقصى المعين لمجموع 
خطابات الضمان المرخص للمصرف في إصدارها. 


فإذا تبين عند مراجعة الإخطارات بوزارة الاقتصاد أن المصرف قد تعدى الحد الأقصى 
المحدد له أخطرت الجهة الإدارية فورا لمطالبة المصرف بأن يؤدى اليها فى ميعاد لا يجاوز 
ثلاثة أيام عمل قيمة خطاب الضمان نقدا. 


وإذا كانت خطابات الضمان محددة المدة فيجب ألا تقل مدة سريانها عن ثلاثين يوما على 
الأقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاءات» وبالنسبة للتأمين النهائي يكون سريان 
خطاب الضمان لمدة تبدأ من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء مدة تنفيذ العقد بثلاثة أشهرء الا 
إذا اتفق على غير ذلك. 


ويجوز لمقدم العطاء طلب خصم قيمة التأمين من مبالغ مستحقة له لدى الجهة الإدارية بشرط 
أن تكون صالحة للصرف وقت تقديم العطاء أو وقت تقديم الطلب بالنسبة للتامين النهائي. 


:)71١( مادة‎ 

يكون 0 التامين النهائي خلال المدة المحددة لذلك بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات - 
ويجوز بناء على طلب صاحب العطاء المقبول أن تخصم قيمة التأمين النهائي من المبالغ 
المسددة على ذمة التأمين المؤقت المقدم عن ذات العملية؛. وإذا جاوزت تلك المبالغ قيمة 
التأمين النهائي المستحق فيتم رد الزيادة بغير طلب خلال فترة لا تجاوز سبعة أيام عمل من 
تاريخ إتمام التسوية اللازمة. . 


ولا يحصل التامين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأصناف التي رسا 
عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية المتعاقدة نهائيا خلال المدة المحددة لإيداع التأمين 
النهاني. 

أما إذا كان التوريد المقبول عن جزء من الأصناف المشار ليها وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة 


التأمين النهائي فيخصم من ثمن الجزء المورد ما يعادل قيمة هذا التأمين من مجموعة قيمة 
العطاء ويحتفظ به لدى الجهة المتعاقدة بمثابة تأمين نهائي حتى تمام تنفيذ العقد. 
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مادة (277): 

مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة يرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة 
بغير توقف على طلب منهم سواء كان نقدا أو بشيك أو بخطاب ضمان وذلك في خلال مدة لا 
تجاوز سبعة أيام عمل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قبل ذلك إذا تم تحصيل 


ويجب الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة 
الضمان طبقا للشروط وحينئذ يرد التأمين أو ما تبقي منه لصاحبه بغير توقف على طلب منه 
وذلك من خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل بعد إتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية. 


مادة (7): 
النهائي المسدد منه بأحد صور السداد الأخرى المنصوص عليها بهذه اللائحة» ويراعى ألا 
0000 التأمين وعدم الإخلال بمسئوليته طبقا للغرض المقدم عنه التأمين. 


ثانيا- الشروط العامة لتنفيذ العقد الإداري 


تتناول المواد من 75 إلى 70 من اللائحة التنفيذية الشروط العامة التي تحكم تنفيذ العقود 
الإدارية على النحو التالي: 


مادة (74): 

تبدأ المدة المحددة للتوريد من اليوم التالي لإخطار المورد بأمر التوريد - الا إذا ات تفق على 

خلاف ذلك - ويكون إخطار الموردين في الخارج بموجب برقيات توي بكتاب لاحق على أن 
يتضمن أمر التوريد الأصناف والكميات والفئات ومكان التسليم ومواعيد بدء التوريد وانتهائه. 


وتبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود الأعمال من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع للمقاول خاليا من 
الموانع - إلا إذا اتفق على خلاف ذلك - ويكون التسليم بموجب محضر يوقع من الطرفين 
ومحرر من نسختين تسلم إحداهما للمقاول وتحتفظط الجهة الإدارية بالنسخة الأخرى. وإذا لم 

يحضر المقاول أو مندوبه لتسلم الموقع في التاريخ الذي تحدد له في أمر الإسناد فيحرر 
محضن يلك ويغتر هذا التازوت هوعد ايده تنقيذ السمل: 


مادة (76): 
يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بأي شرط من شروط 
ويكون الفسخ أو ا ا اي ا د 


المبحث الأول: الشروط العامة اللائحية للعقد الإداري ١؟١‏ 


مادة (0"6): 

لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها ومع ذلك يجوز 
أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال 
بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد. كما لا يخل قبول نزوله عن المبلغ المستحق له بما يكون 
للجهة الإدارية قبله من حقوق. 


مادة (27107): 
المتعاقد أو السماح للورثة بالاستمرار في تنفيذ العقد بشرط أن يعينوا عنهم وكيلا بتوكيل 
مصدق على التوقيعات فيه وتوافق عليه السلطة المختصة. 


وإذا كان العقد مبرما مع أكثر من متعاقد وتوفي أحدهم فيكون للجهة الإدارية الحق في إنهاء 


ويحصل الإنهاء في جميع هذه الحالات بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول دون حاجة 
إلى اتخاذ أية إجراءات أخرى أو الالتجاء إلى القضاء. 


مادة (2720): 

بيحق للجهة الإدارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود )9601١5(‏ 
بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق في 
المطالبة بأي تعويض عن ذلك. 


ويجوز في حالات الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقة. 


المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد وألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد 


وفي مقاولات الأعمال التي تقتضي فيها الضرورة الفنية تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول 
القائم بالعمل دون غيره. فيتم التعاقد معه على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وذلك بطريق 
الاتفاق المباشر وبشرط مناسبة أسعار هذه البنود لسعر السوق. 


١‏ الفصل الثالث: وثائق العقد الإدارى 
ثالثا- نموذج للشروط العامة اللائحية للعقد الإدارى 
(تعليمات لمقدمى العطاءات) 
(11'18) 5م8100 0) 111511116101215 


جدول البنود 12101565) 01 1216" 


أ. عام 0626121 م 
.'١‏ نطاق العطاءات 5 ]0 عمم50 .1 
”. مصدر التمويل شْ 5 ]0 2.5011166 
". المسموح لهم بتقديم العطاءات ْ 0010 عاطاعناع 3 
4 “تافل متدد العطاء 00 عط 01 )00211122 .4 
6. غطاء واحد لكل مشترك تاكن عم 40 م02 .5 
5. تكلفة إعداد العطاء 21218 01 و00 6 
. زيارة الموقع لكالا 511 .7 

ب. وثائق المناقصات العم 1ناء100 ع158لل81 .8 
6. محتويات وتائق المناقصات سا0 5100158 01 اأمعامه2) .8 
14. توضيح وثائق المناقصات © د 

102215 
.٠٠‏ تعديل وثائق المناقصات 8 أ اللع0101لمعطرث .10 
المع 7ناع 00 

ج. تجهيز العطاءات 5 05 72)100همع22 .0 
.١‏ لغة العطاءات ٠‏ 5 ]0 286نا1.318 .1 1 
” . المستندات التى تشكل العطاء لط عط 115128م 2مك 5امعممناء20] .12 
.٠"‏ أسعار العطاء 5 810 .13 
5 ١'.عملات‏ العطاء والمدفوعات امع لهم 320 610 04 دعاعمع نان .14 
6. سريان العطاء 721101 210 .15 


1 1ناععء5 810 .16 


75. التأمين الإبتداة 
ا 5 لاإ 05315م10م 166202]176ق .17 


العطاءات 0 01 78 لمع 51 300 أقطكره1 .18 

د. تقديم العطاءات 5 ]0 مضز1و5 طناك .(آ 
6. ختم وتعليم العطاءات 5 ]0 8 3112م لصة عصتلوء5 .19 
.٠‏ آخر موعد لتقديم العطاءات 5 01 51155102 ناك 101 1156ل2ع12 .20 
"١‏ العطاءات المتأخره 5 ©1.26] .21 


01 لأونله لالد لصه ورمناوء 546011 .22 


المبحث الأول: الشروط العامة اللائحية للعقد الإداري سمب 


*". تعديل وسحب العطاءات 1 
ه. فتح العطاءات وتقييمها ا 200 عمارمعم0 810 .8 

'"”. فتح العطاء 58 211 .23 

5 ». الإجراءات السرية لهأمعل11دم عط مغ ووعع70ط .24 

5. توضيح العطاءات 5 ]0 002)د0132111 .25 

5 فحن العطاءايك “وتخديد لصة 5105 01 50 .26 
مدىئ مكطافتها اقوط 01 10 لمعل 

0-0-7 الأخطاء 101/5 

+ عدلة شين العطا ءانغ 5 ]0 1 ناعع0011) .27 


28. 0111111 101 00 

01 211501م010 320 8210121092 .29 
2105 

5 ع زأ5ع001 101 ععمعرع]ع2ط .30 


84 تقييم ومقارنة العطاءات 
.٠‏ أفضلية العطاءات المحلية 


و. ترسية العقد 0ه 01 350 للم .لآ 
."١‏ معايير الترسيه اث .31 
'". حق صاحب العمل فى قبول أىا بإمق 6)موع20 0غ غطعام و*معلإ10[م8 .32 
-0- «ورفض بعضن أر كك ولزإم [[ه رن بإمج إعوزع 0 لض لثم 
معدم لعةثلة 01 2100111220102 .33 


*". الإخطار برسو العطاء ٍْ 
5" . التأمد: 0 0 /ا11ناع56 ع 262101102121 .34 
٠‏ التامين النهائي للتنفيذ 


0 الفصل الثالث: وثائق العقد الإدارى 


تعليمات لمقدمى العطاءات 
1005 0غ 121511116110215 


أ عت مم [2©2618) .م 


.١‏ نطاق العطاء 

١-١‏ يدعو صاحب العمل المبين إسمه 
فى استمارة بيانات التعليمات 
الخاصة بمقدمى العطاءات إلى 
التقدم بعطاءات لإنشاء الأعمال 
المحددة في استمارة بيانات 
التعليمات الخاصة بمقدمى العطاءات 
وهذه المستندات والمشار إليها باسم 
"الأعمال". 


5-١‏ يتوقع من الفائز بالعطاء الإنتهاء 
من الأعمال فى غضون المدة 


المحددة فى استمارة بيانات 
العطاءات. 
3 مصدر التمو يل 


١-١‏ تلقى المقترض المبين إسمه فى 
أستمارة بيانات التعليمات الخاصة 
بمقدمى العطاءات قرضا/اعتمادا 
موضحا أيضا فى استمارة بيانات 
التعليمات الخاصة بمقدمى العطاءات 
من بنك التنمية الأفريقي (البنك) 
لتغطية تكلفة المشروع الموضح فى 
الاستماره وينوى إنفاق جزء من 


هذه الأموال لتغطية المدفوعات 
المستحقة بموجب العقد الخاص 
بالأعمال. ولن تدفع مبالغ من البنك 
إلا بناء على طلب المقترض 


واعتماد البنك طبقا لاتفاقية القرضء 
وتخضع هذه المدفور عات فى جميع 
الوجوه لبنود وشروط هذه الاتفاقية. 
وما لم يوافق البنك بشكل محدد على 


810 01 عممع5 .1 
128 عطا مز لعصتمقم ععلنزم[مصوط عط1 1.1 
عطا 2م50 5ل1ط 5عازلامز أععط5 1034 
5ه ,1/0115 عطا 01 02ناء ناكم 
0ه أععط5 غ102 118 عط دز لعمزاعل 
35 10 ل0ع15ع1ه1 ,15ا2ع12ناء00 موعلا 

“ه1717 عل“ 


ع5 آلاد 2ع51:00 [نالأووءعع ناد عظ1 1.2 
15ر10 عط عاع1ممممه مغ لعاعممع 
5 عطا مخز له111ععم5 عمطلا عط متطاتر 

.ع1 10263 


2.5011 0] 5 

18 عطا دز 2720م ع تامرروظ ع1 2.1 
/ صده! 2 لملازععع: حفط أععط5 هنآ 
2 1118 عط مز لع 11تأمعل1 ه5لج أتلعن 
اللعمامماع/اء10آ مدع كط عغطا سرمع] أععطد 
عطا 01 أ5مء عط 07205 (4108) عامد8 
5 220 ماع تغط لعط ترعوعل اعء زم1م 
01 0 205نآ؟ عط 01 ققدم /لإامم2 10 
أع02112» عط 0ن كاأمعصلؤهوم ع[طزوزاء 
عط لإ6 كامعمريزوط .5ليه117 عط ع0[ 
ع5) غة لإلمه علهم ه56 [آلنجد ظلم 
0 220 805011 عطا 01 أوعناوع1 
20601022 مز ظنلىخ عط 'إ6 1010721مم2 
للثنةا 200 .العمععئعوم معدم[ عط طنتت 
5 عط ما وأععمكع: 211 مز اءء زطنو عط 
.العلاعع1ع م أقطا 01 كمه 1ائلممء للنة 
لاللهء1أاععم؟ لإهمم 8للى عط 5ج أمععا 


المبحث الأول: الشروط العامة اللائحية للعقد الإداري .+ 


خلاف ذلك - لا يستمد أى طرف 
غير المقترض أى حقوق من اتفاقية 
القرضص أو تنشأ له أى حقوق فى 
عائدات القرض. 


2 المسموح لهم بتقديم العطاءات 


١"‏ هذه الدعوه لتقديم عطاءات 
مفتوحة لكل المتقدمين من الدول 
المسموح لها المحددة فى قواعد 
البنك التوجيهية بشأن التوريدات. 
وأى مواد ومعدات وخدمات 


تستخدم فى تنفيذ العقد لابد أن يكون 
منشأها فى دول المصدر المسموح 
لها بالاشتراك فى المناقصة. 


- تأهل مقدم العطاء 

6 يدرج كل مقدمى العطاءات 
المعلومات والمستندات التالية مع 
عطاءاتهم : . 


أ. نسخ من المستندات الأصلية 
توضح شكل الشركة أو وضعها 
الرئيسي؛ وتوكيل مكتوب للموقع 
على العطاء يلزم مقدم العطاء. 


ب. إجمالى العائد السنوى المعبر عنه 
بإجمالى حجم أعمال البناء المنفذة 
فى كل عام من الأعوام الخمسة 
الاخيرة. 


ج. خبرة فى أعمال ذات طبيعة 
وحجم مماثلين لكل سنة من 
السنوات الخمس الأخيرة وتفاصيل 
العمل الخالى و الإلتثزّامات: التعاقدية؛ 
والعملاء: الذين يمكن ‏ الإتضال: بهم 
للحصول على معلومات أخرى عن 


مقطا ععطأ0 /ا11هم 020 رعع2ع2 عزو[ لاوعطاه0 
كأطع 1 للمة علالرعل اأقطد عع م8 ع5 
21/6 01 العمعع7معة4 جوم[ عط نما 

.5لععع0م 2و10 عط 0غ واطعك تزع 


5 هع 1طزع 811 .3 
0 طعم0 15 8105 غ10 2)150] الام[ ولط 3.1 
5 5ع2151نا0كء عأطلعناء ممع ومعلل:1ط 1أح 
عمناء10 0 ظلطم عط ععل2نا لعملاعل 
بكلقلمقعا 2‏ مذ .امعمصرع:داء20م +10 
0عتن ع5 10 وعم16لا2ة5 3220 ,امعطم تناوء 
أعقتاصمء عط 01 عن ةملعم عط ما 
عاطاعتاء ظز صائعله #تعطا عننهط اأقطة 

50101506 00115. 


عع85100 عط 01 مونغده01021111 .4 

عطا علباعم١‏ لالقطد و5مع100ط [[ىم 4.1 
250 111111 10110 
ج5105 تغط طلانت كا معصسباعهل 


15 1ا31تطلع011 01 وع1م60) (3) 
لهوعا :0 «هتأنأتاكصم عطا عستماعل 
210 .2101 اداع 01 1306م ,5315 
صع 8/1 ,ووعصاوباط 01 ععدام لمم أعماكم 
51822101 عطا 01 لإعم هج 01 ععلنامم 
.210061 عط8طا المتصرمء مغ 010 عط آه 


5 1556م 1112017761 2[1لاققة 1[هأه1' () 

17011 1013ا ا تأكمء 01 علطاناا0/ 2[1ا0) 

10 اكد[ عطا 1ه طعدع مز لعصمم لمعم 
615 لا 


تناتساك دن 0 ك5ئلأرولا ها عممعارعمدع ) 
أكد! عط أن طعنت 101 علصبااه/ لطه مساوم 
حلط دحت لم0 01 115داعل ممه كنوعلز عاز] 
قاع لآء ,كاطع 0 (مططمه [للاعه تومه لم2 
امأأونط غ10 لع عماوص عط لإهمر ملانن 
لهك غ705 له ه10 2ر0 ارا 


ادل الفصل الثالت*٠‏ وثائق العقد الإدارى 


هذه العقود. 


د - البنود الرئيسية لمعدات البناء 
المقترحة لتنفيذ العقد. 


ه- مؤهلات وخبرة الطاقم الرئيسى 
لإدارة الموقع والأفراد الفنييز 
المقترحين للعقد. 


والخسائر وتقارير المراقب المالى 
عن النكو ات الخمينة الماضنية: 


ز- أدلة على كفاية رأس المال العامل 
لهذا العقد؛ مثل أدلة على إمكانية 
استخدام خط أو خطوط إئنتمان 
ووفرة موارد مالية آخرى. 


ح- تفويض للاستعلام من البنوك التى 
يتعامل معها مقدم العطاء. 


قضائئ. "خالن <متورط فيه 'مقدو 
العطاء مع تحديد الأطراف المعنية 
والمبلغ المتنازع عليه. 


ى - إقرار يفيد بأنه لايوجد ارتباط 
حالى ولا فى الماضى بين مقدم 
العطاء (بما فى ذلك كل الأعضاء 
فى أى مشروع برأس مال مشترك) 
ومقاوليه من الباطن وبين 
الاستشارى أو أية جهة أخرى قامت 
بإعداد تصميم المشروع ومواصفاته 
وغير ذلك من وثائق المناقصه أو 
أية جهة يقترح إسمها لتقوم بعمل 


0 05 5ل73ع]1 112(01 (0) 
اناه لإكقوء 0] 0ع10205م اأرع10م تناوء 
باع ةتامق عط 


01 ععلعقمعمء 0ط 0021111221005 (ع) 
لاعتصطعع) لصة العمدعع2 مهمم عازو بزعا 
.أ 0212 عط 101 لع05م0هم أعمممومعم 


8 112221313 عطا ده 5أرممعه ©) 

5 220 ]2011م 25 طعناة ,قع100ط عطا زه 

7 0115مع1 20101605:5 220 5العمرع واد 
.5 11176 ]35م عط 


98 أ لإعةباوع20 01 ععمعل1ا8 (ع) 
.ع1 بأعهكاهمء تلطا 8م14 [هاتمم 
اللعك ]0 (واعم1] ما ووعع22 01 عع رمعل ألاء 
لهأعصقمصة؟ «عطاه 0 لإ)ل[زطة20211 لله 
:16501115665 


00 5عممععع]ع2 علعهعد ما لإاألتمطاتلة (ط) 
باع [ضقط ع *رعل00 7ط عط 


أللعلكلاء امه 2501085مه1 2ه 1م]1 (1آ) 

15 7ع0100 عطا طعنطط مز سمنادعنانا 

0 ,لعلقععممء دعتاعهم عط ,لع 1م مز 
0 :2202010111 لعانام5لل 


عطا أقطا عمتطذ1اطماوء المعررعنهواد ى (() 
01 ذ5تعطمرعمم 11ج ع متلساعما ) معلللط 
75 +4 4 24 2 1215 220 (ع لمعم امامل 
ضمعع6 علاقط امم ,255012160 أمم ع1 
05 لالاعع011 بأكهم عطا مز 2550012660 
01 ]22][ناكممه عط طكلد ,لإلإععوتلما 
عط 0ع25مع1م ع مااقط لإاأتامء رعطأه لامج 
1عط01 320 ,ك5م10)د112أعع6م5 .رع أوعل 
01 أعع(50م عط 101 كاأمعص عمل عم1لل1ط 


المبحث الأول: الشروط العامة اللائحية للعقد الإداري ب 


مهندس العقد. 


5-4 يجب أن تلبى العطاءات المقدمة 
من المشروع المشترك المكون من 
شركتين أو أكثر بوصفهما شركاء 
فى المشروع - المتطلبات الآتية: 


أ. يجب أن يتضمن العطاء كل 
الععلومات- 'المدويةة” “في 'للمانة 
لقرعية (1204) أغلام لكل اشريك 
فى المشروع المشترك. 


ب. يجب أن يكون العطاء موقعا 
بحيثن يكون ملزما قانونا لكل 
الشركاء. 


ج. يعين أحد الشركاء بوصفه 
مسئولا ويثبت هذا التفويض بتقديم 
توكيل موقع من جميع الشركاء 
المفوضين قانونا بالتوقيع. 


د. يجب أن يتضمن العطاء صورة من 
اتفاق المشروع المشترك توضح من 
بين أشياء أخرى 9 كل الشركاء 
مسترلرن: بطويق التكافل”والتضامن 
مفوطن- التخمل. الإلتزامات: : وتلقى 
التعليمات باسم جميع الشركاء ونيابة 
عنهم. وسيتم التنفيذ الكامل للعقد بما 
فى ذلك دفع المبالغ مع الشريك 
المسئول وحده دون غيره. 


عطا 102 اععماعمط 35 ل0ع05م10م علماءط 
600111 


آ1لاألاع/ الاوز 2 لاط لع)]1طرطتاد 8105 4.2 
5 25 111115 1016 08 10 01 
98 هع() طالد لإأمصرمه [أقطة 
16010111115 


عطا 211 عل0ناعما [المطد لط عط1 (2) 

ع5ناة13ع-15ا5ك 123 ل0ع]1]5 11110111661011 

عتناأرء7 ألامز طعوع ع1 عنام5ة 4.1 
1 1110م 


ع6 0غ 35 50 لعمع ند ع6 [اقطذ 0لط عط (ط) 
,3]215 آله مه قصتلصاط بإاألدوع1 


5 للقطد 2165م عط 01 عم0 (ع) 
لمة عوتفقطء دأ عماعط 35 7020112660 
عط [لقطد ‏ 2122]05مطاناه ذلط) 
0 2 105ااألمطند نام لععمعل1لاء 
لاللهععا لإاط 0عممع 51 لإءع3))010 01 
عطا 211 04 515220145 0خ50512أاناج 
220 ,3105م 


عغط) 01 101103 -0]م 2 علنااعم !ا القطد لاط ع1 (ل) 
,5121 [ازد طعنطن العررععئع3 ع انلامعا امامل 
عاطقنا عط القطة د5تعمهدم الج أمطا .متله ععاما 
05 ضواناءعلاء عط عم؟ بإالوععلاع5 لمة لالأمامز 
عم تقطء همزا تعصاكدم عط أقطا لصد أعدعاممت عا 
نمه دوع 1لتطجئ! منعما مغ لع2موطانيج عط القطك 
01 المطعغط ده لكين 105 كملا ل كاكدا علااعمعر 
عتلتمع عط لصه .و5تعمعدم أله 300 باصت 
عالتاعما أعواممن) عغط) 01 «مم1الانميء 
طغزيي بإاعاكناعياة عصمل عط لأغطةى عامعمالاوهم 
.عقتقطء دما ععماعمهم علطا 


.م١‏ الفصل التا لث١‏ وثائق العقد الإدارى 


مقدمى 
المعايير الدنيا المؤهلة المدونة فى 
استمارة بيانات التعليمات لمقدمى 
العطاءات. 

4-1 تجمع معا الأرقام الخاصة بكل 
شريك من الشركاء فى المشروع 
المشترك لتحديد مدى تلبية مقدم 


العطاء للمعايير الدنيا المؤ هلة 
المدو نة فى استمار هًَ بيانات 
التعليمات الخاصة بمقدمى 


العطاءات.ء على أنه لكى يصبح 
المشروع المشترك مؤهلا يجب أن 
يلبى كل شريك 9,55 من الحد 
الأدنى من المعايير الدنيا المؤهلة 
(أ) و(ب) و(ه) بالنسبة لمقدم 
العطاء إذا كان فرداء وبالنسبة 
للشريك الرئيسى 9,95٠‏ على الأقل 
قن هذه المعايير الدنيا. 


وسيؤدى عدم الإلتزام بهذا الشرط 


إلى رفض عطاء المشروع 
المشترك. ولن توضع فى .الإعتهار 
خبرة المقاولين من الباطن 
ومواردهم عند تحديد انطباق 


معايير التأهيل على مقدم العطاء. 


5 - عطاء واحد لكل مشترك 

١-6‏ يقدم كل مشترك عطاء واحد 
فقط إما بنفسه أو كشريك فى 
مشروع مشترك. وسيحرم من 
الاشتراك فى المناقصة مقدم العطاء 
الذى يقدم أو يشترك فى أكثر من 
عطاء واحد (غير العطاءات البديلة 
التى سمح بها أو تم طلبها). 


عط 01 3030 +10 002111987 10 4.3 


عط أععم للقطد 5مع100ط ,مده 
ه115 عا 128 12111ان لتنا تكتكر 
ع5 1033 1118 عط نا 


5 عط 01 طاعدء ,10 5عتناع1؟ عط[ ' 4.4 


200 عط ااهقطذ عتتتامعلا أمامل 2 01 
5*ع600 عطا عمتمسعاعل مغ معطاععه) 
1ل عط طالد ععصج تأمصمى 
8 عط مذ لم115 معاي عمال أادسان 
ألأمز 2 108 ,أعلاعتامط ,أععط5 1034 
15 01 طعوء ,ل21149نانل 0غ ع انلمع 
5 أ5وع1 غ2 أعع52 ]1115 311015م 
و(3) 15116512 11لالتلمتم 01 الععمعم 
1011021 سه 102 (ع) لصة ,(ط) 
أقدع1 ]2 تعقاكدم 20ع1 عط لمج رعللتط 
11 غ205 01 ألععرعم 40 

ع0 


دنطا طالط لإأمصسمء مغ عسانوط 
]ع 15 ااناوعء [[زننا امعممعئ إناوع 
50 5أع]1ل لامعلا أظقزمزر عطا ]0 
20 ع276ع171عم<ء ‏ '015ع02012ء6لاك 
مما مععلة) ع6 )مم القطد دمع ناموع 
5 عط 128لممعاء0 13 التامءع326 
1ن عطا طااد ععصو تاممصم 

ش عاك 


81006 ممعم 810 ع00 .5 
010 عه لزاه البصطناك الأقطة جعلل10ط طعوظ 3.1 


2 ها تعماعقم د كه كه أاعخصسئط نط معطا 
07 5االلطناك مطل رمعل100ط ذل .ع1نامء؟؟ امامل 
لاط عصه طقطا عتم صز1 دعوم لمهم 
علقط طاعتلطيد و5ع لمم ضرعل مقطا تتعطاه) 
عط 1[لاننا (لعأوع نوع عن لعا لمعم وععط 

0510 


المبحث الأول: الشروط العامة اللائحية للعقد الإداري وب 


ك- تكلفة تجهيز العطاء 

15 يتحقل مقدم الغطاع كن التكاتيف 
المتعلقه بتجهيز وتقديم عطاءه 
ولن يكون صاحب العمل باى 
حال من الأحوال مسئولا أو 
ملزما بهذه التكاليف. 


- زيارة الموقع 
١-17‏ على مقدم العطاء زيارة وفحص 
موقع الأعمال والبيئة المحيطة به 


الضرورية لتجهيزن- عطائه 
والدخول فى عقد لإنشاء الأعمال 
مع تحمله وحده التبعات الناجمة 
عن ذلك. ويتحمل مقدم العطاء 
وحده مصاريف زيارة الموقع. 


08 أ 0056 .6 

5اومه أله مهعط [ال[قطة ع100ط عط 6.1 
20 21721107مع7م عط طغتد 25501260 
عطغ م3 ,لط حلط 01 منزذ5]نزطتاك 
ع6 م35 850 15 آلزد ععلاماممرء 
ع105) 105 ع1136[1 ع0 ع][طأكممموع] 
.6055 


الكلل/ا 510 .7 

300 اأنكانا مغ 2019150 15 مع5100 عط1 7.1 
15 لصة 7870215 ]0 عغازة عط عمتصضهعرء 
107 3185غ]ط0- 2200 1010010285اناك 
02511111م5ع 1/1ا0 كلط ننه أأععصستط 
0 غ2 عاذ لنناه قلط غ3 300 
8 101 27665531 56 1033 )هط 
أع011152» 3 1010 عللرعادء لنة للط عط 
ع1 .ى 7/011 عط 01 نمه اع ننتأكممه 101 
غ2 ع6 القطذ عأزد عطا عملاأزوالا 01 وأوم2 
65م زناه 5م6100 عط 


١ ١‏ لفصمز الثالث:٠‏ وثائق العقد الإدارى 


ب- وثائق المناقصة 
15 21001111 .1 


- محتويات وتائق المناقصات 

١-8‏ تضم مجموعة وثائق المناقصات 
المستندات الواردة فى الجدول ادناه 
والملاحق الصادرة طبقا للمادة 


00) 


- دعوة لتقديم عطاءات 

القسم :)١(‏ 
تعليمات لمقدمى العطاءات 
واستمارة بيانات التعليمات 
الخاصة بمقدمى العطاءات 


القسم (1): 
نمودج العطاء ونماذج 
شروط العقد 
القسم (5): 
بيانات العقد 
القسم (0): 
القسم )3): 
الرسومات 
القسم 2: 
قائمة الكميات 
القسم (05): ش 
نمادج العطاء وضمانات التنفيد 
والضمان البنتكى للدفعة 
المقدمة. 
15-5 مرفق " صور من الأقسام 
لا ”3 ويجب ملء واعادة 
صورنين مع العطاء. 


15 81001885 01 أمع 8.001 
كأمعطتناء00 5100108 آه أعه عط1 8.1 
ما لعا5!! 5أمعمط:ناء00 عطا 5ع115مصسمء 
لعنادذا 2لمع200 لضع تتاماعط ع[طع عط 

:(10) عذ5للهلء طاامط ععمه20مع20 11 


- 1217112101 1015 5 

:1 مملغعء5 
1158 لمه ؤع58100 10 كنض اع نماكم[ 
+516 102218 


:2 ل10اع56 
10 350 810 0 10251 
1 1ن 1غأدء0021111) 
:3 101]ع56 
0213 0) 01 1025 لم00 
4 10اع56 
أع 0013 0) 
560015 
5 أل قاع 1 
6 56011011 
ا وزها 
5617 
25 ) 01 1ال8 
8 5601011 
561130 ,1ط 01 ك5تصلهنل] 
ع3722]6ناع علصةقط 320 5م1]تترناعع5 
11110 /[2م 3013116 101 


10 


07 ,4 .2 5رمتاعع5 01 5عغ1أم0 ععتط]1]' 8.2 

ع5 510010 دعأاممء 100 .لم11 ممناو ع1ة 

عطا طلاد لعمعناعء لمة لعاع امم 
614 


المبحث الأول: الشروط العامة اللائحية للعقد الإداري بس 


4- تو ضيح وثائق المناقصة 
١-4‏ يجوز لمقدم العطاء المرتقب الذى 


15 21001918 01 01321720100 .9 
221 2118 اناوع؟ 1ع5100 ع اتاععم205م ى 9.1 


يطلب أى توضيح لوثائق المناقصة 
أن يخطر صاحب العمل كتابيا أو 
برقيا (تتضمن كلمة يرقيا فيما بعد 
برقيات التلكس والفاكس) على 
عنوان صاحب العمل الموضح فى 
الدعوة إلى تقديم العطاءات. وسيرد 
صاحب العمل على أى طلب 
للتوضيح يتلقاه قبل “٠‏ يوما من 
آخر ‏ موعد لتقديم العطاءات» 
وسترسل صور من رد صاحب 
العمل الى كل المشترين لوثائق 
المناقصة بما في ذلك بيان الإستفسار 
ولكن بدون الكشف عن مصدره. 


كاطع ناء00 عداللتط عط 1ه وصملايء نتروا 
لا 1128لا ما عع لإ0امصطظ عط بؤ14نامم /زهم 
5علناعما ”عاطوء" ,معأكهةمتعععط) عاطوء 
6*5 لا10امضعط عط غه (عالمموزوعد1 لمعه عرعاء) 


0 2]101]الاما عط مز لعنوء01دز و5وع:000 


ل211 0غ 0ضممذع2 11انن معلاو امصط عطآ1 .1ط 


عط طعتطللا مم ندع تمداء +40 أوعنالع1 


5 (30) لإأستطا مقطا ععتاعدء لمبااععع1 


01 102كوتمططناد .10 عم زالمعل عطا 0غ عمكم 


5 غ) ]0 و5خزم00) .ول]اط 
آله 0غ لعلجهدنهه؟ ع5 [[ززا عوممموع1 
ركاطع77ناء00 ع5ئلل01 عط 1ه ورعدوطاءنام 
لاالناومع عط 01 متام تعوع0 2 ع متلنااعدا 


.1 115 1/118 1أمع10 أنامط ]زا أناط 


10. تعديل وثائق المناقصة 8 0 الرع لمع تدث‎ -٠ 


1000005 يجوز لصاحب العمل قبل‎ ١-٠ 
10.1 انتهاءع المهلة المحددة لتقديم +40 0620110 عطغ معز‎ 
العطاءات أن يعدل وثائق المناقصة ع10(/6م822 86 ,كللط 01 تروأووتصطناد‎ 
عن طريق اصدار ملاحق. ع0 6100108 عط ب1لمم إقمر‎ 


. 8لصع200 ع نووز نزط 


ع5 2[11ط5 15560 كناطا 1نالمع200 /زمخ 10.2 
220 215ع12ناء00 5100128 عط 01 11م 2 
07 1111085 0[ 122660 ملاصصق عط اأقطة 
عط 01 5مع5ةطعلام آله مغ عاطده لإ 
علاناعءم205 2 .كأرع0] باع 0ل عم(للل1ط 
01 أماععع عولءع [سمواء3 القطد دمعلل1ط 
عط م) عاطوء لاط لسبالمع200 طاعوء 

ل أمصصط 


5-٠‏ يعتير اى ملحق صادر على هدا 
التخو جرع من» وكائق«المنافضة ونبلغ 
كتابيا” أو بزقيا لكل :مشترى.. لوثائق 
المناقصة. . ريق - مقدهر” الجطاءات 
التركيون:.باستادم. كل ٠‏ ملحق: بإزسال 
برقية يذلك: الى :صاحب العمل: 


عاطدمهكنع؟ 5معل610 ع اتاععءم105م علااع 10 10.3 

ماما لسلصع200 هه ععان مغ طعتطنط مز عمرلن 

عطا ,كللط عأعغطا 108ومع17م 185 أالالامععل 

عطا لإمتوووععع2 عن لمعاءكت القطى ععلإمامصط 

ما ,كللط 01 «وزووتصسطند عه؟ عم [للدعل 
20-2 نسننناء-طاناذ طلابن ععمهدلمع06 


”-٠‏ لإتاحة وقت معقول أمام مقدمى 
العطاءات المرثقبين لوضع الملحق 
فى الاعتبار عند تجهيز عطاءاتهم 
يمد صاحب العمل حسب الضرورة 
المهلة المحددة لتقديم العطاءات طبقا 
للمادة الفرعية (٠؟5-١).‏ 


بس الفصل الثالث: وثائق العقد الإداري 


جه 


تجهيز العطاءات 


15 01 و 0( 


-١‏ لغة العطاء 

١-١‏ تكتب كل المستندات المتعلقة 
بالمناقصة باللغة المحددة في 
استمارة بيانات التعليمات الخاصة 
بمقدمي العطاءات. 


06ت المستتداك 'الثى تشكن العطاء 
١٠-١“‏ يضم العطاء المقدم من مقدم 
العطاء ما يلي: 


أ اع نموذج العطاء واستمارة 

نت التأمين الابتدائي للعطاء 

جح - قائمة مسعرة للكميات 
وانطباق الشروط عليه. 

هبد العروض البديلة عند مللنيا: 
واي مواد أخرى يُطلب من 
مقدمي العطاءات استيفائها 
وتقديمها طبقا لهذه : 
وتملا المستندات المبينة في 
الأقسام ؟. 24 ٠‏ من المادة 
الفرعية )١-4(‏ بدون 


-١‏ أسعار العطاء 

١-١7‏ مالم يرد نص خلافا لذلك فى 
وثائق المناقصة يشمل العقد كل 
الأعمال الموصوفة فى المادة 
الفرعية )١-١(‏ استنادا الى قائمة 
الكميات المسعرة المقدمة من مقدم 
العطاء. 


5-١‏ يدون مقدم العطاء الفئات 


510 ]0 عع تناع ة.] .11 

0 عطا ما عسمتاهاء؟ 5امعمطدءه0ل الث 11.1 
1 لع111ععم5 ع28ناع8 22[ عط مدعط اأقطد 
بأعع52 1020 118 عط 


50 عط 115128م0010) كأرعل:ناء120 .12 
ععللتط عط لاط لع لسطيد لل عط 12.1 
: 10110210 عطا عو ممصم ا[2طاد 


11101 ) 220 منروظ 210 (3) 
5 تترن 1 110110211011 

ا 7ناعع5 810 (0) 

5 ) 01 [[1ز8 لععاءظ (ع) 

لص 'إااتأطاع ناء ده 2100مه10م1 (0) 
012111100 

مامز عنتعط/ةا ورع]01 ع/الأو ممع )ام رء) 
لع115نانع كلد 1ععأاهطمد ععطأه نزصة 200 
لاط لع تمنطنا5 220 لعاع[م لم ع6 10 
ع5عط) طأاةا ع01030ع26 صا و5رعل100ط 
5 116 .1511101211015 
01 2207 .ك4 .2 كمملاععد مرعلمن لم15 
10 ل»ع711؟ عط القطد 8.1 عذننولاء-ط1ناد 
8 ألما 0 !]1/1 


وع71 8101 .13 

عطا طلا عو انطتعطا0 260)د 1655مل] 13.1 
أع00121153 عط ,كاأمعمرنءع00 ع10لل1ط 
5 0115لا عاأمعطت عط عه عط القطد 
لع525 1.1 عونلو[ء-طناد مز لعطلامعوع0 
]0 لالظ لعع1رم عط مه 
51001 عط لثط أمع ]1 روحاناك 


لحصة ذ5ع21؟ م1 1ل القطد عرعلل1ط عط1 13.2 
ككلده/7/ا عطا 01 كمرعاز الج +10 وعع11م 


#الدع 


المبحث الأول: الشروط العامة اللائحية للعقد الإداري موس 


المحددة: فى قائنة الكميات. ولخ 
يدفع صاحب العمل قيمة البنود 
التي لا يدون سعرها أو فتتها 
العطاءع عند 
تنفيدهاء وتعتبر مشمولة. بالفئات 
والأسعار الأخرى المبينة في 
قائمة الكميات. 


5-5 توضح كل الرسوم والضرائب 


وغير ذلك من المبالغ المفروضة 
واجبة الدفع من جانب المقاول 
بمواجب العقد أو لأي سيب اخر 
قبل يوما من المهلة المحددة 
لتقديم العطاءات كل على حده في 
الفئات والأسعار الإجمالية للعطاء 
المقدمة من مقدم العطاء. 


تكون الفئات والأسعار 
المقدمة من مقدم العطاء ثابتة 
طوال مدة العقد. ولا تخضع 
للضبط تحت أي مبرر فيما عدا 
ما هو منصوص عليه في المادة 
(1:) من شروط العقد. 


-١:‏ عملات العطاء والدفع 
1-0 


يدون مقدم العطاءه فئات 
الوحدات والأسعار كلها بعملة 
المقترض أو بعملة مقدم العطاء 
(مع توضيح سعر الصرف بعملة 
المقترض). وتوضح متطلبات 
العملة الأجنبية في صورة نسبة 
منوية من سعر العطاء (مع 
استبعاد المبالغ المؤقتة) وتدفع 
بناء على اختيار مقدم العطاء 
بإحدى الطرق الآأتية: (ا) بعملة 
موطن مقدم العطاءء أو (ب) 
بالعملة المحددة في استمارة 


ةنال 01 11ز8 عط مز لعطامعوعل 
15 11م 015 5216 00 طلاعتلطند 101 جررعا[ 
عط أمم الات عع100ط عط لاط لعرعامء 
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طعاس) ععلل1ط عطا 1ه لإعمعصنهت عط 
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الفصل الثالث: وثائق العقد الإداري 


العطاءات» أو (ج) بالعملات 
التي تتم بها المصروفات كل على 


حذه. 


١-54‏ تكون أسعار الصرف التي 


يستخدمها مقدم العطاء في الوصول 
إلى ما يعادلها من العملة المحلية 
والنسبة أو النسب المئوية المذكورة 
فى المادة ١-١4‏ أعلاه هى أسعار 
البيع للمعاملات الممائلة المنشورة 
من جانب المؤسسة المبين اسمها 
فى استمارة بيانات التعليمات 
الخاصة بمقدمي العطاءات والسائدة 
قبل +5 يوما من آخر مهلة محددة 
لتقديم العطاءات. وفي حالة عدم 
نشر أسعار الصرف لعملات معينة 
يحصل مقدم العطاء من نفس 
المؤسسة على بيان بأسعار 
الضير ف المتعمول ذهاء. وتسرئ: .هذه 
الاسعار على كل المبالغ المدفوعة 
حتى لا يتحمل مقدم العطاء أي 
مخاطر تتعلق بصرف العملة. 


لع يوضح مقدمو العطاءات فى 


بيانات العقد تفاصيل متطلباتهم 
المتوقعة من العملة الأجنبية. 


5-1 يجوز لصاحب العمل أن يطلب 


من مقدمي العطاءات توضيح 
متطلباتهم من العملة الأجنبية 
والتأكد من أن المبالغ المدونة في 
الفئات والأسعار وفى بيانات العقد 
معقولة وتتفق مع المادة الفرعية 


.) ١-1١:( 
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مه 01 5ع 1ع معتتناء 
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ع5ع15 .13665 ع28قاعاء ع11622361[مم2 
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المبحث الأول: الشروط العامة اللانحية للعقد الإداري ىم ؛ 


65- سريان العطاء 


١-6‏ تظل العطاءات سارية طوال 
الأيام المحددة في استمارة بيانات 
التعليمات الخاصة بمقدمى 
العطاءات بعد انتهاء المهلة المحددة 
لتقديم العطاءات الموضحة في 
المادة .)5١(‏ 


اش الطاروك. لاف بورد 
مقدمي العطاءات مد فترة السريان 
لفترة إضافية معينة. ويجب أن 
يدم الطلب وردود مقدمي 
العطاءات عليه كتابيا أو برقيا. 
ويجوز لمقدم العطاء ان يرفض 
الطلب دون مصادرة تأمين 
عطائه؛ ولن يكون مقدم العطاء 
الذي يوافق على الطلب مطالبا أو 
سيكون مطالبا بمد سريان تأمين 
عطائه لفترة التمديد بما يتفق مع 
المادة )١1(‏ في جميع النواحي. 
ووالنسية .اللمقوة - دات” «الاشعاز 
الثابتة فإنه اذا تم تمديد فترة 
السريان على هذا النحو فان ثمن 
العقد في حالة رسو العطاء على 
مقدم العطاء سيكون هو الثمن 
المصحح على النحو التالي: 


أ- ستتم زيادة مكون العملة الأجنبية 
في السعر بواقع عامل (1:) المبين 
في استمارة بيانات التعليمات 
الخاصة بمقدمي العطاءات عن كل 
أسبوع أو جزء من الاسبوع 
ينقضى منذ انتهاء السريان الأول 
للعطاء حنى تاريخ الإخطار برسو 
العطاء على مقدم العطاء الفائز. 


721101 810 .15 
عطا 108 11لا متمطعء القطد 8105 15.1 


8 عطا ما لعأ1اععم؟ دنزهل 01 معط تتام 
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عط) أقطا أذعناوع لإهمم ععلزاه[ممك] 
01 200عم عط لمعنيرء ورععلللط 
لهد200110 0ع17أأععم5 2 .ه10 1لل011؟ 
'15ع500 عطا 200 أذعناوء؟ عط1 .100معم 
8 ذا علهصم عط لأقطد دعذدممدع7 
عكناآاع؟ /إ2ج5 معل510 ى .عاطقء باط :ره 
كط ع8ملااء1011 الامطأاللا أدعناوع عطا 
0 ع8لاعع2ع3 عع50100 ذثْ .لإالتناءءد لأ 
05 لع11ناوع؟ عط أمم [لأأت أوعتاوعء عطا 
[اانزا أناط 610 قلط لتلعممة ما لعا لمضعم 
1101لا عطا 0معاءاء م لع زناوعء عط 
01 2100عم عط 108 لإالباععد للط خلط 01 
ع112م01 18 220 7رل[كمعاكاء عطا 
107 .كاأععموع2 211 م1 16 ع5ننة01) طتاابن 
مع عط 11 .كاعهةتاممء عع1رم لع 
عطا ,0ع0ترعالاء 50 15 /8إ10ل72110 01 
15 7ع8100 عطا 11 عع1رم أعمتاممء 
ععلام عط عط الهاد لتهلكلج غ10 لعاعع[ع5 

:1110205 35 0عاعع0011 


0011201111 لإعلطعالكء معاع10 عط 1 (2) 


لاط لع5دعزعص1 عط ااقطد ع16ىم عطا 1آه 
8]]! عطا ما معللزاع (ذ) +ماعد] عطا 
تدم عه بكاععلا طعوء تزه] أععطد 1020 
17) لنوكآ لعذمداء عمط أهطا ,عاعء ب 01 
للط لأقلالضا عط) 01 لمسللممامعء 
7 أ عادل عطا ما “لل1 1ك 
بعلل آطا ااكددععن ناك عطا 10 نكن 01 


لكان 


نك كالمل سس كاده “الكو 
المحل بواقع عامل ) 0 المبين 
في امتعارة بيانات التعليمات 
أسبوع أو جزء من الأسبوع 
ينقضي منذ انتهاء السريان الأول 
للعطاء حتى تاريخ الإخطار 
بترسية العطاء على مقدم العطاء 
الفائز. 


1 ١-تأمين‏ العطاء 


عطائه - تأمينا ابتدائيا بالمبلغ 


المحدد في استمارة بيانات 
العطاءات أو ما يعادله بعملة قابلة 
للتجويل: 

5-5 بيكون” الثامين. . الابتدائق. > 


حس”ب اختيار سقدم العطاء في 
شكل شيك مصندق عليه أو احوالة 
بنكية» أو خطاب اعتماد جاهز أو 
ضمان من بنك يقع في دولة 
مقدم العطاء أنه مقبول لصاحب 
العمل.ء ويكون شكل الضمان 
البنكي وفقا لإحدى صيغ نماذج 
تأمين العطاء الموضحة في القد 
(د). وتسرى خطابات الاعتماد 
والضمانات البنكية الصادرة 
كضمان للعطاء لمدة )4) يوما 
بعد فترةانبويان العطاء: 


بتامين إبتدائى مقبول سيتم رفضه 
ف بحاي ضباحفك العطل. 
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عط جرم لعدمقاء حفط أقطا عاععبتن 
0 1031ما عط 01 «221025زماء 
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5 1575 لااأاناعع5 10أط 3 ,لط ولط 1ه 
2 1185 عط مز 0م11اععم5 الانامطة 
2 1 ]21201012 امع 21 ا أنالء له 01 أععطك 
.لاعلع كلك ع[أطناقع كمومه لإاعهة]] 


عطا )2 ,الفط لاإالررععءة لالط عط 16.2 
2 01 صننهط؟ عطا ماعط ,دمنامه 5علل10ط 
له220]؟ ,دقل علصدط بواععطء لعأتامه 
11011 عع2ة تدناع 08 باللعك ]0 رعنء1 
عطا 01 لاتأقنامء عطا مز لعندع10 علمقط 
طاعتطنل علمقط معاعءم؟ 2 عه نرعلزه أمظ 
0 عط نإ لعستممعاعل وعءط عقط 
.]علا 0امصاط عط ما ع[طوامءعع2 ء5 ما 
ع3722)6ناع علصقط عطا 01 أهصحم عط" 
!0 عده طازبر ععمهلرمععة مزعط اأقطد 
لاألتتاععءة 610 01 كصررم؟ عامصدد عط 
01 5اعناعآ .5 ومناععد مز لعلساعما 
لعناذ؟ 5ع2722]16ناع عامط لمة أغتلعى 
4 ع6 [اهطة 010 عط 7مك لإأعونو 35 
01 211011 عطا لمملزعط ونزول 28 101 

0 عط 


مة لاط 32160م10معع32 امم لط نزمخ 16.3 
ع القطك لإاألتناعءد لط عاطهامءءعة 
6 لا0امصط عط نز لعامعء زعم 


'المبحث الأول: الشروط العامة اللائحية للعقد الإداري بم ؛ 


5- 4 ستتم إعادة التأمين الإبتدائى 
إلى مقدمي العطاءات الذين لم 
يوما من انتهاء فترة سريان 


العطاءه المحددة في المادة 
الفرعية( 5 .)١-١‏ 
3-5 يتم الإفراج عن التأمين 


الإبتدائى لمقدم العطاء الفائز عند 
توقيع مقدم العطاء على الاتفاق 


5-5 يصادر التأمين الإبتدائى فى 
الأحوال الآتية: 
أ ادا الليد مقدم العطاء عطاءه 
خلال فترة سريان العطاء. أو 
ب.إذا لم يقبل مقدم العطاء تصحيح 
سعر عطاءه تنفيذا للمادة (1؟), 
أو 

ج. اذا تقاعس الفائز بالمناقصة 
خلال الفترة المحددة عن: 
-١‏ توقيع الاتفاق. أو -١‏ تقديم 
تأمين التنفيذ المطلوب. 


-١‏ المقترحات البديلة من مقدم 
العطاء 

١-7‏ يقدم مقدمو العطاءات عروضا 
المناقفصة بما في ذلك التصميم 
الفني الأساسي حسبما هو موضح 
في الرسومات والمواصفات ولن 
ينظر إلى البدائل. 


الناأئوعع025116ا 01 لإاأرتناعع5 ل[ط عط" 16.4 
8 ملطااند لعمصباعء عط للد درعلل1ط 
2110117 لاط عط أه لمع عط أه وبراهل 
15-1 عذنلقآء- طناك مأ ل 1أععم؟5 لمأمعم 


أناآو5عءعن؟ عطا 01 لإالرباعع5 للط ع1 16.5 
عطا معطنت لعععمطع5ال عط التبد ععلل1ط 
العمرععمعث عطا لعموار كقط ععلللط 
لع1اباوع عط لعطؤاطية ‏ لصد 
.لاا تناعع؟ ععطة لمعم 


لمع عط 1لا/ة لإااوناعع5 للط عط 16.6 


6 
/اخلل211؟ لاط 1ه لمعم عطا عممسل 
عطا أمععع2 أمم وعمل ععلل1ط عط 1ز (ط) 
بع 21م 0]ط قلط 01 ممأععتيرم 

0 ,27 ع12115ء 10 1221ا15لام 


067ل]ط انآأووء معنا 2 01 عمق ع وز (0) 
لع1اععم5 عطا متطتتله 15ل192 عط ]1 
عط مع1ك () © الصططا عصنا 
عطغ طولصتن؟ (11) 0 ,أضعتاععمعم 
/ا]11لاعع5 ع21011121عم ع1 لاع 


05 بإ ١أوكمممء2‏ ع الأو عالق .17 


علطتت كك011 اتلططناك اأقطد 5مع5100 17.1 
!0 كتقعطرع" اناوع عط طغزبط لإأمصجمء 
8 .كأمعل ]7ناع 0ل ع105للللط عط 
كه "«معادعل أكفاصطععا عاكوط عطا) 
20 كعماسسوعل عط صز لعنوءزلم! 
20 [لانزا د5ع7 )م ملعالت .كمم1لاو1112اععم5 
ع عط 


,ام الفصل الثالث: وثائق العقد الإداري 


-١6‏ صيغة العطاء وتوقيعه 
١-1‏ يجهز مقدم العطاء أصل واحد 


40 051 51852118 2520 أقلرره8 .18 
عمه عتدمع2م القطد عع0100 عط1 18.1 


5-1١ 


وعدد الصور المحددة فى استمارة 
بيانات التعليمات الخاصة بمقدمي 
العطاءات من الوثائق التي تشكل 
العطاء حسبما هو موصوف في 
المادة )١7(‏ من هذه التعليمات 
الخااستة امتشدمكق العملا وات نحي 
تكون مجلدة مع المجموعة التي 
تضم استمارة العطاء. ويكتب 
عليها بوضوح كلمة "أصل" 
و'صورة" حسب الأحوال» وفي 
حالة وجود تعارض بينهما يؤخذ 
بالأصل. 


صوره بالألة الكاتبة أو بخط اليد 
بحبر ظاهر ويوقع من الشخص 
أو الأشخاص المفوضين تفويضا 
وفقا للمادة الفرعية )١-:4(‏ أو 
)١-:(‏ (ب) حسب الأحوال. 
ويوقع بالذحرف الاولى على كل 
صفحات العطاء التي يتم إدخال 
الشخص أو الأشخاص الموقعين 


على العطاء. 

5 يجب أن لا يحتوى العطاء 
على أية تبديلات أو اضافات 
فيما عدا 


الصادرة من صاحب العمل أو 
حسبما تقتضى الضرورة لتصحيح 
خطأ ارتكبه مقدم العطاءء وفى 
هذه الحالة توقع بالأحرف الأولى 
هده التصحيحات من جانب 
الشخص أو الأشخاص الموقعين 
على العطاع: 


5 05 اعططتناه عغطا لسضة لهقماعاءه 
01 اأععط5 1032 118 عطا م1 لم11اععم؟ 
00 ع1[]) 115128م0102ه كارع« ناء00 عل 
ع5عطا 01 12 ع1205ن) مز لعطتعوع0 كه 
لانت لصناهط ,ومع8100 م1 كمه 1اعبماكم]آ 
01 كه عطا ع ص للتأقاممكء عدن[ملا عط 
"مصاع هه" لععاتهم لإأجموعاء لمهة ,لز 
عطا ص[ .عغ112م10مم2 25 الاممء" لمة 
بالاعطا رع نلااع6 لإعمومع01502 ]01 الاعبة 

اندنع لاقطاد لمماعتره عط 


عط 01 ذ5عامه0» 211 320 لمماعتنه عط1 18.2 
مط معاامد عه لعمل0 ه56 القطة لط 
لا لعمعاة عط القطد مه عام عاطتاعلما 
ل02 11م لإأنال 5ده750عم 01 02ومعم 0 
.0061 عطا 01 1ل2قطعط مه معوزة م 
01 (8) 4-1 5ع5نواء-505 ما ]اكلام 
لذ .عط لزإهم عكده عطا 35 ,(6) 4-2 
07 كعأقتاصعء عتعطنا 010 عط 01 5عع0م 
اأقطء علهم مععط عناقط 5امعصلمعصة 
01 15501عم عا لاط ل0ع1[ة1غتمز عط 

. 510 عط علادع اد دمموزعم 


0 لظلقاممء [لأقطد لط 
أمعع<ء ,20011005 +01 5مم1نغهورع ]01 
5 1/1615 لإاأممدمه 0غ عؤومط) 
5 015 ,كآعلإ10[مضاط عط لاط 0ع06ووا 
لإ ع1220 7015اع أعع 15م جا لإتوووع 760 
طعياة عكههء طعتطنت صز ,ععل200ط معطا 
عط نإ6 لع1هلتمز عط القطد كممن عمسم 

. 010 غطا عمتمع 51 615015م 01 موزعم 


ع1 18.3 


المبحث الأول: الشروط العامة اللائحية للعقد الإداري .م 


د- تقديم العطاءات 
5 01 155102 2ترطنا5 .10 


18- ختم وتعليم العطاءات 

١-8‏ يختم مقدم العطاء أصل العطاء 
وكل صورة من صور العطاء في 
مظروف داخلي وخارجيء. ويكتب 
على الاظرف بطريقة صحيحة 


"أصا . و صوره. 


على: 

ب نموداج العطاء موقعا توقيعا صحيحا 
من الشخص أو الأشخاص المفوضين 
تفويضا صحيحا وفق الفقرة .5-5١4‏ 

- نموذج العقد المستوفي على نحو 
صحيح (غير موقع). 


- قائمة الاسعار. 
- كل المستندات التي تشير إلى 
الاسعار ومبلغ العطاء. 


ويحمل المظروف اسم المشروع ورقم 

وموضوع الدعوة لتقديم عطاءات 

ويوضح اسم وعنوان مقدم العطاء حتى 

يمكن إعادة العطاء دون فتحه في حالة 

جوهري للشروط الواردة في وثائق 

المناقصة. 

5-68 يحتوى المظروف الخارجي 

على: 

> المظروف الداكلن: 

- نموذج التأمين الإبتدائى. 

- كل المعلومات الأخرى المطلوبة 
في وثائق المناقصة. 

-- قائمة بالمستندات المقدمة من 
مقدم العطاء. 


.5 05 1121:1128 200 عستلوء5 .19 
لقسماعته عطا لدع؟ القطد معلل1ط عط1 19.1 
1111 م3 10 610 عط 1ه لإممء طعدع لح 
18 لإأنال .عمماعنامء #عاياه 20ج 
لمة "لمماعاءه" 5ه دعمماعلامء عطا 


ممع“ 
لواصم [اأنا عمماع امع رعممز ع1 19.2 


عطا لإ لعمع 51 لإأنل مصعوط 810 ع1 - 
26001032 15 (5)ممكقعم ل0ع0212 الاح 
18-2 طمقعع 0:2م طأاابر 

201) 10110 أعقعاممء ل0ع111) لإأنل عط - 
.(518260 

.ع 1نالعط50 ع16م عط - 

0 ععمععع1ع: ع لالاقط كاأمعطاباء00 [1اث - 
200 510 200 5ع16م 


عط ,عطندم 6عع(20م عط عوعط [القطد 6[ 
101 21092]الاما عط كه أععرزطناك لصه عطصتام 
]0 و5وع:200 لد عصدم عط عندء الصا لنه كللاط 
لعدمسناعء عط مغ 010 عغطا عاطهمء مغ ععل10ط عطا 
لاللمعتصطعع) لعنداععل 1١‏ غ1 عكقء ما لعمعمهصنا 
لاألدامداوطنادك أمم ‏ عه علطتمامعععنمنا 
.225]ناء00 5100158 0غ 7 51م0موع] 


تللماضه [ألاط عمواعلامع ععأناه عط 1 19.3 


بم 0لع اق اعلا عط] - 

- ناته للطا عا‎ 11١ 

211121315 أناوة؟ 01 ةانالعطن؟ عط 1 - 

10 510 35 1011730101م1 تعطاه الله - 
200 كأصعصباع0ل عمتللاط عط دا 

لاط لع)]131طناى كالعطاناء00 01 )5!! لم - 
.0 عطا 


3 


5-8 ذا 


لم يختم المظروف 
الخارجي ويعلمٌ حسبما هو 
موضح أعلاه فان صاحب العمل 
لن يتحمل أي مسئولية عن وضعه 


قبل موعده. 
-٠‏ المهلة المحدد ده لتقديم العطاءات 
١-٠‏ يجب أن يتلقى صاحب العمل 
العطاءات بالعنوان المحدد في 


استمارة بيانات التعليمات الخاصة 


الوقت والتار يخ المحددين في 
استمارة بيانات التعليمات الخاصة 
بمقدمي العطاءات. 

ابسن يجور لصاحب العمل مد 


المهلة المحددة لتقديم العطاءات 
باصدار تعديل طبقا للمادة 2)٠١(‏ 
وفي هذه الحالة تخضع 
للمهلة الجديدة كل حقوق 
والتزامات صاحب العمل ومقدمى 
العطاءات التى كانت من قبل 
تخضع للمهلة المحددة الأصلية. 


عندئد 


-١‏ العطاءات المتأخرة 


١-5‏ أي 


عطاء يتلقاه صاحب العمل بعد 
المهلة المحددة الموضحة فى المادة 
)٠١(‏ سثتم إعادته دون فتحه إلى 
مقدم العطاء. 


لا تعديل وسحب العطاءات 


١-5‏ يجور لمقدم العطاء تعديل أو 
سحب عطاءه بإعطاء إخطار 
كتابي قبل المهلة المحددة 


المووضحة في المادة ):. "). 


لع21ع؟ غ20 15 عمماع/ارء رعأناه عط 11 19.4 
]6 لالأمصاط عطا ,ع/ا260 25 لم1 ةلط له 
17 لإأز[لط251م0م5ع7 0ص علللاوكة [[زبب 
1122م 01 العطاعع2[معلط عطا 
10 عط 01 ع اأمعمه 


5 01 5112155102 101 01106ل2ع10 .20 
عط لاط لملااععع, عط أكنام 2105 20.1 
ل116اععم؟ د5وع:200 عط غ2 ععنزهامصط 
7 12615 0م أععطذ 028آ 118 علطا ما 
عطا مز 160اععم5 26ل 220 عمل عط 

ع5 10263آ 118 


عطا لمعاناء لإهمر ععلاه[مصرعط عط1 20.2 
لزط 105!ط 01 موزوكتسطبره عم عمنالوعل 


10 2111111 0 01185ا5؟] 
0ل .10 عكنره1ن) طازبد ععمقلمعع00 
لصة تاتاعكت طلم عكمء طعتطب 


عط لصة ععلامامصصظط عط 1ه كمملدع تاه 
عطا م6 أععرطنة لإأكتنو اناعم 5مع5100 
ع5 معطا اللد عم زللدعل لدمنلعضه 

.ع1 لمع بلعم عط م أعء زطند 


5 م12 .21 

ا لإمامساط عط بوط لعننزععع: لط لأمة 21.1 
عكللة 1ن صا لعطتمعوعجم عمنتالدعل عطا ععاكج 
عطا ما 0ع2معم0دنا لعمكننعء ءط5 [لنبد 20 
نك لق 


01 أهنتحه1لط)ز/الا له نرموننوء5 354001 .22 
0105 

07 72000119 الإقلص عع100ط عط 22.1 
ع20]16 عمالازع لإ6 ]6 كتلط جوعلطانن 
عمتللدعل عطا عرمكاعم عمنمس مز 
20 1215 ) صذ نعط لرعوعيم 


المبحث الأول: الشروط العامة اللائحية للعقد الإداري ١١‏ 


5"-؟ يجهز إخطار مقدم العطاء 0 2008ء5 لمم 5,عل10ط عط1 22.2 


بالتدرل "أو السعية وري د بلعتندمعدم عط القطر ععلامم اوحعدءلطائت 

1 2 طط لعنعلاتاعل لمة ملعامهمه ملعالمء؟ 
ويبلغ طبقا للمادة (15) بحي عم طإزين ,19 عدنواء طازيس ععمولروعمن 
يُعلّم المظروفان الداخلي ‏ بز1موم200110 5عمماءنحمء رعصمز لمة معاناه 
والخارجي ايضا بكلمة "تعديل" أو ,هم “0 ه112 لجو" لمع دمر 
انسحاب حسب الاحوال. 1101م 10م من كه ."لوحن تل طلس 


5-5 لا يجوز تعديل أي عطاء بعد »0 ) 67غ36 200160 هط 2م 1ط 210 22.3 
المهلة المحددة لتفديم العطاءات. 5 ]0 موأذكتصصطنة 10 عم تالجعلل 


5"-: يجوز أن يؤدى سحب العطاء عط) ررعءداءط ل1ط 2 02 23001 لط)11/1 22.4 
بين المهلة المحددة لتقديم 200 كل1ط 01 155102( طناد 101 عم [ألجع0 
العطاءات وتاريخ انتهاء الفترة 62100م لنراع نه عط 01 مم0هأمء عط 
الأصلية لسريان العطاء الموضحة رهط عط) م1 ل 11اعهعم؟ 2110109 لنط 1ه 
في استمارة العطاء إلى مصادرة ع15نااء021؟ عط صز اأناوءم /إهمم 810 1ه 
التأمين الابتدائي وفقا للمادة 0) 1220]6ا15لام لإألتناءء5 لط عط) آه 
.)١5(‏ .16 6121056 


ه - فتح العطاءات وتقييمها 
0 + 3220 ع تاأدعم 0 110 .نآ 


ع فتح العطاء )0 0 .23 
١-5‏ يفتح صاحب العمل العطاءات .86105 عط) صعمه [[آذلنا تعلزاوامصط غ16 22.1 
بما في ذلك التعديلات المدخلة ع 120‏ 001112200005 عصتلناعمآ 
بموجب المادة )١"(‏ في وجود عط) 17 22 ع5ه[ت 0©] ]020ا15لام 
ممثلي مقدمي العطاءات الذين '5رع6100 ع 01 ]ذه 
يختارون الحضور في الموعد 0) ع5ممطء هطللا 5ع0]2](0ء5ع1مع] 
والمكان المحددين في المادة عع12م ع8) 12 220 ع120) عط أده 0مع26 
.)29١0(‏ 0 ع5ناة1) 15 11160ععم5 


23.2 821٠610مع5‎ 502:10 تفتح المظاريف المكتوب عليها  “[ن/تنلطازت"‎ 5-١ 
"انسحاب" وثئقرأ على الملا أولاء .)25ز! اناه لدع مد لعمعمه ءط القطة‎ 
ولا تفتح العطاءات التي تم تقديم م2001 ع[طهامععع2 عه طعلطه ,ه10 ك8‎ 
إخطار مقبول بسحبها وفقا للمادة 0ع1))6اطند معء6 كقط [و/دتلط تر 1ه‎ 
عط أمم اأقطو 22 عؤننة01) 0 ]22ناككنام‎ .)15( 

0760. 


١ 


الفصل الثالث: وثائق العقد الإداري 


5-7 يعلن صاحب العمل عند فتح 


المظاريف أسماء ‏ مقدمي 
العطاءات وأسعارها والمبالغ 
الإجمالية لكل عطاء وأي عطاء 
بديل (في حالة طلب أو السماح 


بتقديم عطاءات بديلة) وأي 
خصومات وتعديلات للعطاء 
وانسحابات») ووجود أو عدم 


وجود تأمين ابتدائي وأي تفاصيل 
أخرى قد يراها صاحب العمل 
مناسبة» ولن يؤخذ في الاعتبار 
عند تقييم العطاء أي سعر عطاء 
أو خصم أو سعر عطاء بديل لم 
يقرأ على الملا ولم يسجل عند 
فتح العطاءات,. 


اوت بعد صاحب العمل محضرا 


لفتح العطاءات يتضمن المعلومات 
التي تم الإفصاح عنها لأولئنك 
الحاضرين وفقا للمادة الفرعية 
(5-319), 


؟- الإجراءات السرية 
١-5‏ لن يتم الكشف عن المعلومات 


المتعلقة بفحص وتوضيح وتقييم 
ومقارنة العطاءات والتوصيات 
الخاصة بترسية العقد أمام مقدمى 
العطاءات أو أي أشخاص آخرين 
غير معنيين رسميا بهذه العملية 
حتى يتم الإعلان عن ترسية 
العطاء على مقدم العطاء الفائز. 
وأية محاولة من مقدم العطاء 
للعطاءات أو قرارات الترسية 
يجوز أن تؤدى إلى رفض 
عطائه. 


1125م 10 عط ,عمحهم *25ع5100 عط[ 23.3 


05 لصة لغط تاعدء 02 غقتامصة [دام) عطا 
115) 510 ممع[ لاج 
,(0عاللمتاعم 08 لعأدعنالع؟ رمعء] عحور[ 
5 511 ,01500101115 /8آ21 
01 ع00ع6وع1م عط ,2232315لط ةا 20 
عند له الإألرناءء5 510 01 ععمعوطج 
/2021 اعلا [مصلوظ عط 5 15الواأعل ععطاه 
عط 11[بلا ,ع113م26]مم2ت «2عل1ك5ممء 
1 غج ععلإوامصط عط لاط لع26نامصلج 
01 ,]015201011 ,رع116م 010 نزلث .8 1لراعم0 
20 15 طعتطنز عع1هم 610 ع الام ممعمااة 
1ط 26 0ع20مع76: 2320 أناه 0م16 
مامز معكله) عط )206 111لا ع8 ملمعمه0 

.1211011ل/اء 1ط دز ألتامع20 


عتقمع1م القطد #عناه[مصط 
28 ,ع متامعمه لط عط 01 دع الام ار 
عدمط 10 0ع105ء015 نهل غهممكلمز عط 
-طناك طغل/نا ععمه70معع2 صز العوعزم 

. 23-3 عوتاهاء 


له1غأمءع0110ه00) ع8 0غ ووعع270 .24 
[.24 


ع1 0] يع0لأد[ع1 127108102101 
011111011 لت 
05 ]0 21500دم01» 220 ,مملغونأ9/اء 
30 عنذا :10 5م10 2202 17مرمعع 3110 
0 لعؤوملء5 1ل عط غمم القطد أعمتاممك 01 
أ20 15015عم كعطاه لإمم عه 25عل010 


[أعلاد غلم لممنععممء ‏ بإالونء1 اه 
عطا © لعهللج عط ألأمن ذ5وعء10م 
مععءط كقط عع100- آلالآووعع0اد 


00 ه لاط أرم]؟ء نزمىخ .لم716 مك3 
5ط عطا ععرع نمز 6) 
10 08 105ط 01 ع7أووعع10م 
01 ع زع عط ما اللادع؟ ن[هلمم كممزواععل0 

.0ط علط 01 


عط 23.4 


المبحث الأول: الشروط العامة اللائحية للعقد الإداري مع ؛ 


6- توضيح العطاءات 
١-7.‏ للمساعدة في فحص وتقييم 


5 01 013121112201011 .25 
1110 عطا 2[ أؤ5[ؤ55ج 10 25.1 


١ 


ومقارنة العطاءات يجوز لصاحب 
العمل وفقا لما يراه أن يطلب من 
أي مقدم عطاء توضيح عطاءه 
بما فى ذلك تفقيط فئات الوحدات. 
ويجب أن يكون التوضيح والرد 
كتابيا أو برقياء ولكن لا يجوز 
طلب أي تغيير في سعر العطاء 
أو جوهره أو اقتراح ذلك أو 
السماح به إلا إذا كلن ذلك 
كسبابية ”اكتشفيا -ضاهي.. العمل 
عند تقييم العطاءات وفقا للمادة 


.)71020( 


ا فحص العطاءات وتحديد مدى 


مطابقتها للشروط 

قبل اجراء تقييم مفصل 
للعطاءات: يحدذ: سياحب العمل ما 
إذا كان كل عطاء (أ) يلبى معايير 
الأحقية المحددة من جانب بنك 


التنمية الأفريقي. (ب) موقعا 
توقيعا صحيحا.ء (ج) مصحوبا 


بشكل جوهري متطلبات وثائق 
أو تاكيد. :أو “كلاهمًا “قد يطلبهما 
صاحب العمل بموجب المادة 
الفرعية ,)١-1١:5(‏ 


3-5 يكون العطاء المطابق للشروط 


بشكل جوهري هو العطاء الذي 
تمي مع كل ينوك والشتر روط 
والمواصفات الواردة في وثائق 


,2105 01 21515012 ملم 2220 .2102 نالو لا 
قلط )8 الإهط ععلاإه[مصصط_ عط 
101 ع100ط لزضة اكه ,ضمل]عم 15ل 
8 اعم ,1ط قلط 01 ورملاهع 1 تمواء 
عط! .12665 ألمن 01 كمبامللوءرط 
عط 220 مملأدءلمهقاء +10 أدعناوعم 
لا6 01 128/11108 سل ع6 أأقط5 عكدممموع1 
07 ع210م عط م1 ععضقطء من انط ,علطوء 
ع6 [اأقطة 1ط عط 01 ععمةإوطناك 
أمععلاء لع ]لماعم 08 بلع2ع011 ,أطعنامد 
عطا 02111512 0]) لع12لاوع 25 
5 عأأع77ط 1ج 01 (5ماععنرمء 
عط دز ععلإوامصط عط لإ6 لعرعءامىو1ال 
عع2هل2معع2 دز 5ل1ط عط 1ه «ملغة الوا 

7 عاعنالث طأابن 


26. 2122011261011 01 6105 30 


106611111112101 01 15 


015 3157 نالولاء 0م12112ع0 ع5 مغ زماءظ 26.1 


عللمععاعل [لتد ععلإمامصوط عط ,كللط 
عطا 5اععم (3) 1ط طعدء ععطأعطنة 
(0) رظ©لخ عطا 01 معاي /()اأطاعلاء 
15 (ن0) ب0عمرع 51 لإأموعم10م تععط كوا 
لع1اناوع عط لاط 0ع2111م10م0م26 
لاالتاصهاذطنلد5ك 15 (0) زذع1)1]لاعء5 
:161215لاء00 100128 0 ع7 ٠51م0مدع1‏ 
2 لإزمة 5ع20110م (ع) 200 
عا أقطا 65)32012108 اذك 2210/01 
10 ]اكلام ع1ألاوع؟ لإهم ععلز0امصاط 

لى -14 عدناناء- اناد 


15 0غط علاأكمممدع* /ا2)1211ة]5طناذ 4 26.2 


عطا 11آه ها كصتمكصم طعتطنلزا عمه 
2110 600501110115 طالع) 
ع0نل 010‏ عطا 01 كممللوء!!اععم5 


١5 


الفصل التالث: وثائق العقد الإداري 


المناقصة دون انحراف جوهري 
أو تحفظ ويقصد بالانحراف 
الجوهري . أو التحفظ () 
الانحراف أو التحفظ الذي يؤثر 
بأي شكل جوهري على نطاق أو 
جودة أو تنفيذ الأعمال؛ أو (ب) 
الذي يحد > بأي شكل جوهري 
يتعارض مع وثائق المناقصة - 
من حقوق صاحب العمل أو 
التزامنت مقدم العطاء بموجب 
العقد. أو (ج) الذي قد يؤثر 
تحويره بشكل غير نزيه على 
الوضع2 التنافسي- لمقدمي 
العطاءات الآخرين الذين يقدمون 
عطاءات مطابقة بشكل جوهري. 


577 في حالة عدم مطابقة العطاء 


للشروط بشكل جوهري سيتم 
ولا يجوز جعله مطابقا للشروط 
بالتصحيح أو بسحب الانحراف أو 
التحفظ غير المطابق. 


أ. في حالة وجود تناقض بين 


المبالغ المكتوبة بالأرقام 
والمكتوبة بالكلمات سيؤخذ 
بالمبالغ المكتوبة بالكلمات. 


121121 اللفزفافك 001165 
لقاع 2م لذ .100أهتزعوع1 01 ملأو 1ع 
(2) 02 15 2)105لازع5وع22 01 12101/امعل0 
أقاأصةأةط ند /ا20ة 15 5اعع211 طعاطبن 
01 .ل]11[ة0ا0 .عممء 5‏ عطا لون 
() :5ك1[1ملظا عطا 01 ععممصمم يعم 
.1/21 5155]32131 32 1 كالما طعنطنن 
0 0/1 أخلاع 1120121515 
دأطع 1 5 علا املاط عطا ,5المعم:1ناءم0ل 
017 ,0011821025 0100625 عط تن 
ع5مطةا (ع) 08 ا عونصم عط 
/ا012111نا أعع311 11ناهلةا لمملادء أتاعع1 
05 01 051]1025م ع0الاأتاعممممء عطا 
لاللقلاصداأوط نو ع (0لأصعوعم ‏ ورعلل1ط 

16500115176 15. 


لاللقلاصة)5ط50 )مم 15 للط 2 11 26.3 
لإ 0عاععزعع ع6 [[زبه 6ز ,علا أوومموع] 
أ20 الإق 2204 .2علاه[مصظط عط 
/ا0251م765 عله عط /إ[أمعناوءوطناك 
عطا 01 لونتتهعكط ةا 08 وملاععترمء برط 
01 0601010 للا لوودف لاف لفان 
100١‏ 


27. 0011011011 01 5 

عط 10 0ع7 ماعل 215 271 
عط [1أنزا علالكممموع2 /إ11ل2اصةاوطناد 
لاقلة 108 علإهامصطط عط برط لع اععقء 
عط أ[لاللا 5تولسط .كزمكرةء علاأعسطائة 
0085 #علا0[متطط عغطا لاط لعاعع011» 
: 10110135 


لإعمةمع01501 2 15 عرعط) عرعط/الا (0) 

5 15 210102]5 عط مععتتلاعط 

5 15 5ع15لا118 ع2 .0105/زا مز له 
0 سرع نامع 111نن 


لاع2همع01501 2 15 عرعط عرعضللا (6) 


المبحث الأول: الشروط العامة اللائحية للعقد الإداري هع ١‏ 


الوحدة وإجمالي بند السطر الناتج 
عن ضرب فئة الوحدة في الكمية 
- سيؤخد بفئة الوحدة المسعرة ما 
لم يكن هناك - حسيما يتراءى 
لصاحب العمل - وضع خاطئ 
بشكل واضح جدا للنقطة العشرية 
في فئة الوحدة.ء وفي هذه الحالة 
سيؤخذ بإجمالى بندا السطرء 
وسيتم تصحيح فئة الوحدة. 


75-7 يضبط صاحب العمل المبلغ 
لي اي 
المذكور ه لتصحيح 

1 0 هذا ١‏ المبلغ ملؤي 
لمقدم العطاء بموافقته. واذا لم 
يقبل مقدم العطاء المبلغ المصحح 
للعطاء. سيتم رفضضص غطاءه 
ويجوز مصادرة تأمين العطاء 
وفقا للمادة الفرعية 5-١5‏ (ب). 


5" -عملة تقييم العطاء 
١2‏ ايند تقيم العطاءات 
حسب تسعيرها بعملة دولة صاحب 
العمل وفقا للمادة الفردغية. 2 ما 
لم يستخدم مقدم العطاء أسعار 
صرف تختلف عن الأسعار المحددة 
في المادة الفرعية 5-١5‏ وفي هذه 
انحالة سيتم أولا تحويل عطاءه إلى 
عن طريق استخدام الفنات 0-0 
في عطائه ثم إعادة تحويلها إلى 
عملة صاحب العمل باستخدام أسعار 
الصرف الموضحة في المادة 
الفرعية ,5-١8‏ 


عمذا عطا 00قة م2 ألمنا عغطا ررعء سعط 
رمعا ع0النوع هم ررمئ[ 
عطا لاط غ2 ألما عطا ع مالاام 1 أمامر 
001016 25 726 ألضنا عط .نإل أمدنال 
1 عط ما ذوع71نا ,لمعلامع [1أنن 
مه 15 عتعط) ععلاه[مصسظ عط 1ه 
01 الع7اعع2[أمكلم 55مىع /إأؤناه1/اطه0 
.]12 لقنا عطا م[ أملمم امستععل عط 
لهأ0) طعأ عمنا عطا عمدء طعتطت ما 
عطا 220 ,ممعبامع [1الزا 000660 25 

.لعاأععترم عط 11از ع2 ألدنا 


01 تصوط عطا دآ 5120 الالامديرهة ع1 27.2 


اع لإ0أمصدط عط لاط لع كنا زلج ع6 11أن 810 
26017 عط طأغاطا ععمهل1مجع2 ا 
615 01 لمتاعع027ك عط 10 عتنالع10م 
عط 01 ععرع11ناعممء عطا طختي ,القطد له 
8 353 لعرتعلاودمء ع6 ,ععلللط 
05 2ع5100 عط 11 مع6100 عط رممنا 
01 21010116 لعاععضمه عطا أمعععة 0١‏ 
عط لمة ,لعاععرزعء عط الزبد لن6 كلط ,للط 
ما لعناء10 عط لإهممر لاإالرباععد للط 
.(6) 16-6 عذنلداء-طناد طأازلز ععم0203ع20 


210 ل81 101 لإعرع نان .28 
0م0040 25 لم216 نالولاء ع6 اأجط5 8105 28.1 


2*5علا املظ عط 01 لإعمعكتنء عطا صا 
طناك طغأانلا عع20201038 15 لإتأمنامء 
مقط «ع6100 د دوعالمنا ,1-ك! عدينواء 
مقطا 5م21 ععمفمطعيه امععء] ]1ل لعدنا 
14-2 عوناناء-طيى ما لعط ارعوع,م عؤمطا 
اخنثا عط الزبد للط علط عحقء لاعلطننز دا 
عا6ة/ا2م كا للاملطة غطا ماما لعارع امه 
عطا عمأكنا 25أعمعكاناء أمعىع] ]لل دا 
معطا لصة للط كنط ها 0ع01نن د5عات؟ 
و *]علإلاأمصط عطا) م1 لعارعارمعع] 
5 عع8مقطعيرء عط ع0أذنا لإعمع"الاء 

4-2] عكناقك عطنك مل لعط 1رعوعم 


١5 


8- تقبيم ومقارنة العطاءات 


العطاءات التي يتقرر أنها مطابقة 
للشروط طبقا للمادة .)١5(‏ 


5-41 تجرى عملية تقييم ومقارنة 
العطاءات على مرحلتين حيث 
يفتح فقط المظروف الخارجي 
أولا ويجرى تقييم محتوياته بدون 


النظر إلى المظروف الداخلي 
ومحتوياته (التقييم الفني). 

15-4 يجرى التقييم الفني وفقا 
للمعايير التالية والدرجات 
الموجودة قرين كل منها: 
المعابير الدرجة 

-١‏ القدرة المالية ين 
”- المؤهلات الفنية 0 


* الأفراد الرئيسيين ‏ 5 
* المعدات والاجهزة ‏ هم 
'- الخبرة / المراجع 3 
؟-إجمالى الدرجة القصوي 90٠٠١‏ 


5-461 يشترط لتأهل العطاء فنيا 
للمرحلة التالية وهى تقييم 
العطاءات المالية الحصول على 
درجة ,5١‏ إجمالية كحد أدنى. 


2-84 ستتم ترسية العقد على أقل 
عطاء مالي من العطاءات المؤهلة 
فنيا. 


51-8 عند تقييم العطاءات يحدد 


01 211502م20 20 320 م216 نالو ا .29 
210 

0ح عاأدنلهلاء 11زز معلا امعط عغط1 20.1 
لعصتمنعاعل 105 عطا لإأداه عنوممرمء 
م1 علالوممموع؟ لإالداامة]165اد5 ع6 0] 
.26 ع131015ن) طأزبط ععمصقل م20 


01 311501م012© 2201 2109 نالولاء عغط1' 29.2 
“091 :5م5188 0لا مز علهطم عط لنب كلزط 
اكع لعمعمه عط 11أز/ عمماعبامة رعاياه عطا 
لعنمنلولء عط [11زلا كأمعامم ]از لله 
1161 عط االامء26 م0أل! عداعلة) أنامطاابنا 
لمعتصطاعع)) 5أمعاممء ذأز لق عممأاعلوء 
(020102أ2لء 


عط 1[ثألزا مملأقنالولاء لد ([مصطععء) عط1 29.3 


عطا 10 ع0لل1معع3 اناه لعتضيرق 
:60118 تلعطأا 300 متتعاك عستجده1اه0] 
56001 01 
30 لإألعدمقء [وأءسمقصاط .1 
0 1005ه211112نان 1[هء1أصطعع1 .2 
5 أع15022عم لإعك1 - 
5 1111م آنالةء 220 غ131 - 
40 دعءمعاع]ع] /عمون ترعمعط .3 
26 100 م5001 اتللطل تق 10621 .4 


لاللهعتصطعع) ع6 ©) 1ط جح “لم8 20.4 
1 خ:عع5192 ألاعم ,ه10 ل11160دتان 
للهمع/اه0 صضهة ,ؤرع11ه0 [وأعصدصة 0ه 
اع 15 6096 01 م5001 اانا 1 1م 


عطا 01 لنط (قزعمهصة أوعنلام[ عط 205 
ع6 11انة 5مرع5100 1110[دنو زللوع تصطعء] 
30 101 0عاع5616 


عطا ,105ط عط) عملأون[هلاء م[ 29.6 
تاعدء 101 عمتمرمعاعل [لاد ععلزهاممع 
لاط ععلمم لط لعنقنلوت عط للط 


المبحث الأول: الشروط العامة اللائحية للعقد الإداري بن ؛ 


سعر العطاء على النحو التالي: 


أ. إجراء أي تصحيح للأخطاء 
وفقا للمادة (0؟)؛ 


ب. استبعاد المبالغ المؤقتة والبنود 
الخاصة بالأحوال الطارئة» في 
حالة وجودهاء في قائمة الكميات 
المختصرة» ولكن مع إدراج العمل 
اليومي حيثما يسعر بشكل تنافسي؛ 


ج إجراء ضبط مناسب لأي 
عروض بديلة مقدمة بموجب 
المادة (102). 


الأولوية لمقدمي العطاءات 
المحليين: 

١-6‏ الن تعطى أولوية لمقدمي 
العطاءات المحليين 


نظا 10[[0 كد ع712م 810 عط عم تاودن زلج 


5 101 1011]عع011© [31 51216108 (3) 
:7 ع5ناة1ن) 0غ 151121ثام 


2120 501505 [101151022م 0128نا[عكاظ (6) 
عطا ص1 - لإمة 15 - د5عاعمععم مع 
أناط ,001032115 01 2111 '(5101111121 
عتعط ةا ,11ه/-/ا1(02 ع0128نااعصاآ 
ممه زلزاء11) ناعم تمك لع116م 


010112 2ه كصسلكلة 11‏ (ع) 

0151 لإ2ه ‏ 101 ]2ع2ا5ناز30 

01 2112105 301)مع200 

مز لعالصسصطند 25ع011 ع7 لأومرعاله 
17 015 طأزللا ع 26601033 


5 10011251 101 ععمع2ع]ع2 .30 


0غ معلازع عط [[زبط عم معععاعء»م و[8 30.1 
.50015 002265116 


و. ترسية العطاء 
222 01 لوطم .1 


١"-معايير‏ الترسية 

١-١‏ مع مراعاة المادة (؟"") يمنح 
صاحب العمل العقد لمقدم العطاء 
الدي يتقرر أن عطاءه مطابق بشكل 
جوهري لشروط وثائق المناقصة. 
والدي عر ضص أقل سعر عطاء مقدر 
بشرط ان يتقرر أن مقدم العطاء هذا 
[أ مسموح له بالاشتراك في 
المناقصة وفقا لنصوص المادة (؟). 
وكذلك[ب] أنه مؤهل وفقا لنصوص 
المادة (8). 


١؟“-حق‏ صاحب العمل في قبول أي 
عطاء ورفضص أي أو كل العطاءات 


8 0نوناك .31 

تعلاوامصظ عطا ,32 عكننه01) ما أععرزطناذ 31.1 
تعللطط عط ما أعلتاممه عط لعدطهة [[1انن 
عط ما لعستصممعاعل مععط كقط ل1آنا عدومطانن 
8ط عط ما علاأمممموع؟ لإالقلاصةاوطناد 
عط لعرع1؟ه كقط عطنط لصن كأمعص تعمل 
لعل1نمرم علط ل1ز8 لعادنااولء أوعنوا 
لعمتمتعغعل وعهةة ققط ععلل1]ط عند )10ا) 
طالد عنصنل مننن دز عاطتعناء (ن) »ع6 ما 
(ط) لمن ,3 عكعسنلن0 01 كمم]دالامم عط 
عط طلس عنمصولرمعءن صذ لع(!ألدنو 
لل عدنيها) 01 كلكا امام 


/21 أمععءث مأ أطع لآ و ]علا امصاظ .32 
لز أله عه نامهد أععزع] مأ لمه لاط 


١2 


الفصل الثالت: وثائق العقد الإداري 


١-5‏ بغض النظر عما جاء في المادة 


,)"١(‏ يحتفظ صاحب العمل لنفسه 
بالحق في قبول أو رفض أي عطاء 
والغاء عملية تقديم العطاءات» 
ورفض كل العطاءات في أي وقت 
فبل ترسية العقد دون أن يتحمل 
نتيجة لذلك أي مسئولية تجاه مقدم أو 
مقدمي العطاءات المتضررينء أو 
أي التزام بابلا ع مقدم العطاء أو 
مقدمي العطاءات المتضررين 
بأسباب ذلك. 


*- الإخطار بالترسية 
١‏ قبل انتهاء الفترة الأصلية 


لسريان العطاء والمحددة من 
جانب صاحب العمل ٠‏ يقو م 
ضناحب» "العمل بإخطان- «مقدم 


العطاء الفائز برقيا بقبول عطائه 
ويعزز ذلك بخطاب مسجل. 
ويحدد هذا الخطاب (المشار إليه 
فيما بعد في هذا الجزء وفي 


شروط العقد باسم '"خطاب 
صاحب اللتفل الطقاون هقايل كيار 
المقاول بتنفيد وانهاء وصيانة 


الاعمال حسيبما هو موصح في 
العقد (والمشار إليه فيما بعد باسم 


"5-9 يشكل الإخطار بالترسية إنشاء 


العقد مع مراعاة فقط تقديم تأمين 
التنفيد طبقا لنتصوص المادة 
(2). 


5-7 فور تقديم مقدم_العطاء الفائز 


تأمين التنفيذ يقوم صاحب العمل 


,31 عدنرواء ع08للم قاكط) 1 طاملخ 32.1 


0) غطعكء عطا د5علرعوع أعلإ0امصمخر 
م لمة ,510 لاصة أععزع 01 أمعءععة 
0 ؤوعع10م 5100188 عط أععمقء 
0 1101م عطقل لاصة غه ,6105 11 أععرعم 
أنامط11ا بأعمكاومه 01 لعهوللة عطا 
0) 11261111 /ا22 8لاتتناعما لالاعرعط] 
تن ومع700ط عه «ع100ط لعاعه!!3 علطا 
عط 1210115 10 صطملاوع[[طه لإزمج 
عط 01 5مع100ط زه عع0100 لعاعه211 

5ك لإوامصاظ +10 5ل0ناممع 


له ندطث 01 ص0 ناد 80111 .33 
عطا 01 «ملغأقنايء عطا ما عمط 33.1 


211010 10ط 01 لملرعم [تماعاتنه 
عطا ,أعلإمامصط عط لاط لعطلرعوعم 
أنثأذ5عععناة عطا كلامم التابد ععلإمامصط 
لاط لعتمعلممه عاطههء بإط ترعلل1ط 
مععط مقط لاط حلط أغهطا معناع[ لعرعاوزعوع1 
لصة ععالةماعععط) ععناء! علط'1 .لعامعءع2 
لعالةء أعدنمهن) 1ه كصمأاتلممء عط دا 
القطذد (”*عءصفامعنعم 08 ععاع["” عطا 
اعلا 0أمضقط عط طعتطنا مصيد عغطا عصصقم 
13 همق ناصه'). عط بلهم [1[زين 
1[ عطا 01 صمناوععلزدصوت 
عطا 01 ععصة معان تف لصة ,لمملأء[مصمه 
035 1152005مم0) عط الإط ‏ كعانءوبن 
أعالةماعععط! اأعدساممء عط نز لع طالتموع1م 

ععانظ اممتاومم0" عطا لعأأون 


الئط وله 01 5و2 نمم عط 33.2 


عط 01 طملأدممهم؟ عطا عامأتاكئم 
عطا م6 الإلصه أعع[طلاد ‏ .]عاتم 
/1الاع56 ع2 مهو لمعم ج 01 ع متطكاصتنا 
01 101/151085م عطا طتكزللا ععصدلممعع2ة دا 

لكك 0013© 


عطا لاط عملطئتصسط عطا 
06101200 32 01 2ع100ط الأووءععناد 
لالأمصرمىم [لاس معلزم1[مصسط عط .لإاترباععو 


مدوملا 33.3 


المبحث الأول: الشروط العامة اللانحية للعقد الإداري و ؛ 


فورا بإخطار مقدمي العطاءات 
الآخرين بعدم قبول عطاءاتهم. 


5 عأعط) أقط و5ععلل10]ط ععط)ه عط بؤلنامم 
[ناآ55 2512لا لاعع5 1306 


- تأمين التنفيذ 


لإ أاناعع5 م3210 رماءء2 .34 
عطا 01 أماععع؟ 01 ؤلإهل 28 ملطغلا 34.1 


7-64 في 


ابستلام - "اقطان بالترددية! .امن 
صاحب العمل - يقدم مقدم 
العطاء الفائز إلى صاحب العمل 
تأمين تنفيذ في شكل ضمان بنكي 
بمبلغ يعادل ٠‏ في المائة من 
ثمن العقدء أو (حسب اختيار مقدم 
7٠‏ في المائة من ثمن العقد 
موزعة على أنواع ونسب 
العملات التي يدفع بها ثمن العقد 
وفقا لشروط العقد. 


1 في حالة تقديم مقدم العطاء 


الفائز تأمين التنفيذن في شكل 
ضمان بنكي فإنه يجب أن يكون 
صادرا! إما )0( حسب اختيار مقدم 
العطاء من بنك يقع في دولة 
صاحب العمل أو بنك أجنبي من 
خلال بنك مراسل يقع في دولة 
صاحب العمل؛ أو (ب) بموافقة 
صاحب العمل مباشرة عن طريق 
بنك أجنبي مقبول لصاحب العمل. 


حالة تقديم مقدم العطاء 
الفائز تأمين التنفيذ في شكل كفالة 
فإنها يجب أن تصدر من شركة 
كفالة أو شركة تأمين يكون مقدم 
العطاء قد تاأكد أنها مقبولة 
لصاحب العمل. 


مآعلإ0أمضاظ عط نه 23250 01 مم نغدء1 2001 
عت 0غ للوتصصية: القطد معلل1]ط اناأذوعععنيد عط 
عط ما لإأأتناعع5 عملم متم لمعم 3 أعلإوأمصط 
21201011 30 هآ ععامة تقناع علمد] 2 ]0 حنه] 
أع01213» عط 01 امععوعم 10 0غ امعلهة ا أناوء 
ه (ممامه 5معل20ط عط )2) 8ه عملم 
2110101 22 128 لصضوط عع21011132عم 
أ02152ء عط 01 امععوعم 30 0) امعلة ‏ أناوء 
0 5عملا) عط مز ل0ع2متصمممعل ,ععقم 
عطا طعتطنزا مز 5عاعمع2وناء 01 011085م10م 


مذ لمة ,عالطهنإ2م 15 عع16,م أعواممء 
01 011005مم عط طاتبج ععضهقل1معه26 
600011 


عط مغ 15 /ااأتناعة5 ع61101112116م عغطا 11 34.2 


مز ععلل561 لتاأووعععءنا5 عط نط 0ع10110م 
القطة )أ رععأاصدكدتاع علمقط 2 1ه مكره؟ عط 
5 غطا 26 (2) #عطااء لعناوذا ع6 
عط) ه11 لعندع10 علصوط 2 لإط ,ممتلامه0 
81أت101 2 01 ععلإوامصسظ عطا 01 /جتأصنامء 
كلمقط أضرع050موع2رمء 2 طونامعطا علمةط 
عطا 015 لإتأقنامء عطا 15 لعنوعن]1 
العلاعع2ع28 عط طاتت (]6) عه ,معلإمامصسط 
معاء2م1 د لإ6 /[[أعععال عع نزهامصمط عط 4ه 

.الإ امصوط عط ما ع1طهامءءع2 علمةط 


0غ 15 لإأأتناعة5 ع2101103260عم عط 11 34.3 


الاأو5ءععنا5 عط) لإط 0ع1201010م عا 
غ1 ,لصمط 2 له دعم عط صر عرعل10ط 
/ عمصتلصمط 2 لإط لعنوذز عط القطذ 
قط عط طعتطت لإمفمطامء ع226 تاناكما 
عط مغ عأطقامءءعج ع6 ما لعمتممعاعل 

.كت 03 [ متم 


١-١ 
اللماذح الملحقة بالعقد الإداري‎ 
52111016 1015 
هناك أربعة أنواع رئيسية من النماذج الملحقة بوثائق المناقصة. هي:‎ 
10110 01 نموذج استمارة العطاء +ع20ع1‎ -١ 
؟ - نماذج التأمينات ع5‎ 
100111226102 01 41/850 نموذج الإخطار بالترسية‎ -" 
00101121 ؟ - نموذج الاتفاق ألا 7زعع]ع ذل‎ 
1”0153 01 120617 نموذج استمارة العطاء‎ - ١ 
)١( نموذج‎ 
صنرن! عامسمدد‎ “4” 
00 الى: ا اا‎ 
01 السادة الأعزاء/ .لاطا‎ 
1- بعد الإطلاع على الرسومات ,5ع10/لاة01آ[ عط لم0 تمولاء عمالاوط‎ .١ 
01105 01 60001121. وشروطا العقد والمواصفات‎ 
506011221085 3220  8لأل1‎ 04 وقائمة الكميات لتنفيذ الأعمال‎ 
0103011165 101 المذكورة اعلاه. نعرض نحن ©0115 1082الاععلاء عط‎ 
الموقعون أدناه تنفيذ وإنياء معطا عن/ن ,15:ه/لا لع20م-ع/ا260‎ 


وصيانة كل الاعمال المذكورة 
طبقا للرسومات وشروط العقد 
والمواصفات2 وقائمة 
مقابل مبلغ 
أو أية مبالغ أخرى حسبما يتاكد 
وفقا للشروط المذكورة: 


بعألاععاء © ه011 ,لعمع زومعءل00نا 
عأمطنت عغطا متمأصتهم لصه عنعأمصمه 
لاألمم ]مت مز عاءه/لا 5210 عط 1ه 


1011/1 5010 ع0 اوقافين 
002112 01 05-) 
0ك أآلزظ لمن كصملادء(اععم5 
01 1آللاد عطا 108 و5ع1]لاضت00) 
طعناك 01 الل ااا ت) 00000 
لعل عع5ة عط لالط 25 كلطناك ععطاه 
لننك غطا طااد <نمدل7مع20 !ا 


00010 


١7 


0 
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الفصل الثالث: وثائق العقد الإداري 


نشتيد في خالة: فبول. .عظانيقا باليد» 
في الأعمال في غضون لوطا 
من إستلام أمر البدء من المهندسء 
وبالانتياء من وتسليم كل الأعمال 
التى يتضمنها العقد في غضون 


فى حالة قبول عطائنا فإئنا - اذا 
ظلت هنا ذلك > ستفصل: على 
ضمان من شركة تأمين أو بنك أو 
أى ضامنين أخرين (توافقون 
عليهم) يكونوا ملزمين معنا 
بطريق التضامن والتكافل في 
حدود مبلغ لا يتجاوز نسبة . 

في المائة من المبلغ المذكور 
أعلاه عن التنفيذ الصحيح للعقد 
بموجب شروط سند كفالة توافقون 


عليه. 

نوافق على الالتزام بهذا العطاء 
لمدة 0 يوما من الموعد 
المحدد لاستلامه.ء ويظل هذا 


العطاء ملزما لنا ويجوز قبوله في 
أي وقت قبل إنتهاء هذه الفترة. 


ما لم وإلى ان يتم اعداد وتحرير 
إتفاق رسميء سيشكل هذا العطاء مع 
قبولكم الكتابى له عقدا ملزما بينناء 


نحن نفهم أنكم غير ملزمين بقبول 
قل أن ا ىغطاء. تتلفودف 


لعامععع2 ذا تعلمع 1 كلاه 115 عل 1معل20نا عثالا -2 


متطاب 5ر10 عطا ععتلعتصصسسمء 0) 
عط) 01 أماععع 01 5لإهل 
لصة ,ععلعصصرمء مأ عله و كعم لماعومع 
05 عامطند عط عع الاعل لمد عاعأممرمء 0 
اع تمن عطا مل لع15تمصممء ماعن /لا عطا 
نم0016 02985 متطاليى 
3025210 عط 01 لاقل 1256[ عطا لمآ 
ع6 0 عنة ككاعرن/11 عطا طعتطد دآ لمضعم 

600002 


وبحم لثمو ووثيفةثثووقة 


1 ,[لانن عنلا لعامعع20 ذ15 رعلرع) اناه 11 -3 


01 ععأمة5ةنان) عطا سلتواطه ,لع ]نالع 
05 علأمصفظ 02 [10وم 0027 ع13210لاكط] للج 
لا 10170مم2 ع6 0)) 5علاع6ناد لأعطاه 
لاالوقعلاعة5 له لإلأمامز عط مغ (ناملا 
+20 تاد 24 11 كنا طاتبنا لطناوط 
عط 01 أمعه رمعم 2000668 
عنال عط +10 تناد لعلضقندعامط2 
0ن ع2 امم عطا 0 عع ممصم ازعم 
عط م) لصمظ 2 01 كصدع) عط 

لاهلا ل[ 101760مم2 


00000000 


اعل2ع1 كلطا لاط ع2610 مغ عععوج عا .ل 


ملم ونزه0 ل.ل © لمعم عط 101 
عطا عمالااععع 101 ل0ع<28 عنمل عطا 
8 طللالقزدع: للقطد غ1 مه عتتدد 
)2 0عامعء20 ع6 /لهم 2110 كنا ممما 
01 12102امعةء عطا عرم1عط6 علمل لاقن 

كعم أقطا 


5 الاعتطاع26ع28 أقصره؟ د للأمن لمه ذ5دعلمنا .3 


اع20ع1 قلطا .لعابعععرة لمة لعمومعمم 
تلع ]11لا كناولز طازي تعطاععه] 
8 23 موقم القطدى لذمعرعطا 

5ن لاعع /لااع6 ]001111320 


أ20 216 لاملا أقط) لممأذرعل0من ا م118 .6 


الاك 01 أوعللا0] عط أمععع2 نغ لوننامط 
بع لالعمعع] الإقلر ناملا "علررع] 


المبحث الثاني: النماذج الملحقة بوثائق المناقصة 


١6 
نموذج (ب)‎ 
دره! عامتسدد‎ 1” 
وصف المشروع لبثيمءملء مث م مر تت لنت الل نل ...0 ...... :0118لا عط 01 متأم تعوع12‎ 
مقدم إلى : .... (جهة العمل) لل لمعل و[مصظ عطا) 10 لز8‎ 
العنوان لبممممم مم ممم مم ممم مت ةيج 000000 امزرز م ا م ا م م تم ممت 2 0017658 هر‎ 
السادة الأعزاء/ يفيت تاف‎ 


نعرض عليكم إنشاء وتركيب العمل 
الموصوف طبقا لشروط: العقد 
والبيانات الأخرى المحددة في بيانات 
العقد المرافقة لهذا العطاء نظير مبلغ 
العقد بالارقام 


(أو) نحن لا نقبل تعيين 01010100 
حكما ونقترح بدلا من ذلك أن 


الحكم هو 


وفعوة ةو موثءثمثو6و6ه 


يشكل هذا العطاء وموافقتكم الكتابية 
عليه عفدا ملزما بينناء ونحن نفهم أنكم 
غير ملزمين بقبول أقل العطاءات أو 
أى عطاء تتلقونه. 


المذلضن 
توقيع 21120101111 
الشركه : وممةمموءممنةعةمية (المقاول) 
العنوان : لع كن لخو ع تع ل الوا 2 
التاريخ انا لاه ولاه وام اعايده موا هرم عجره 


عط اأماكه! 320 أعلناكدمكه ما ع]11ه عنما 
ع30ل0معع2 طصز علامطد لعطاترعوعل علرمبط 
20 أع53ممء 01 10935)للممء عط طابر 
عط مز لعل1لمعل1 5ندأناع عدم «عطأاه 
10 ولط ع321/1028م012ع36 1033 أع3 01م 
لل © 8686م أعوقاوممه عط +10 

(75ع1اع1 10) لل (1588ناع 11 10) 
01 0121126111مم32 عطا أمعععة علا 

01000 35 56 010 


3000110 


ع 00ل عل/لا (016)) 
عط 385 006 ولد 0م02 
عط 230ع]125 ع05م70م 0م :001630 ز20 

.00 لع ام امممة عا 0000000 


الفزفا 


2م26 1111 كناولا مه للط كلط1 
أع دعاصم عمتلصتط 2 عأناألأكمم القطذ ١١‏ 01 
ناولا أقط) 75]220ع50ن 11/6 .كنا عع لاع 
+0 6وعنو! عط أمععء3 0غ لاوط 201 ع31 

بع لااععع]2 ناملا 32/510 
ولا الاكطالة؟ ككناملا 


ولاو ات امد ا ا و1 1 7 :3182180 
(1ماع00212) ع5طا) ل لقم ترم 
5م 

غ102 


ومممففء م مف ةوووو ةروث بوني نوو نو موووممثوءووي فت ٠‏ 


وموف فم ووم ووو وو وو دارو ووو و ء ملهو ل تنو و5 > 


نموذج (ج) 
“6 ج10 ع1م0صددك 


الساد / 


بعد الإطلاع على شروط العقد وقوائم 
الكميات المسلمة لناء وبعد فحص 
الرسومات المشار إليها في شروط 
العقد. نعرض بموجب هذا عليكم تنفيذ 
وانهاء كل الأعمال الموصوفة مقابل 
مبلغ في غضون 
أسبوعا من تاريخ الاستلام» ونتعهد في 
حالة قبولكم بان ننفذ معكم نموذج عقد 
تجسد. كل. الشروط: الواردة فى “هذا 
العطاف: ْ 


مث ثرمم.رمو... لسر سللصضيو 0 ..٠...-..ء.‏ 


ونحن نوافق على ان يتم - في حالة 
اكتشاف أخطاء واضحة في الأسعار 
أو أخطاء في الحساب قبل قبول هذا 
العطاء فى قائمة الكميات المسعرة 
المقدمة منا - تصحيح هذه الأخطاء 
وفقا للائحة إجراءات المناقصات لسنة 
١5958‏ 


بيظل هدا العطاء سارى المفعول لمدة 
ووممةقمة أسبوع. 


ه. الهوو هوف و عه وه وو م وت واف وو وام ون مله 


511 


01 1025]ألطك عطا 0ع ع مالاقط ,ع/لا/] 
5 05 1[15[ط ‏ 320 أع هارم 
350 تكتا/رعط ©) لعرع بازاعل 
0غ ل0عأطع1ع1 دع مانتتوعل عط لعص امع 
لمة عاناععءء مأ عع]1أه لااع عط مل ,مأعرعطا 
115 عط 015 عأصطنط عط عاعامسصسم 
01 تناد عط 1017 لعطنترعوعل 
01 216ل درم كاععنن متطالن 
عطا صا ععلهارع20ن عنا/اآ 220 (م1أووء055م 
عاناععلاء ©) عع32أمعع20 ناملا 01 العلا 
أع0212 01 10181 2 لاملز ‏ طغألنن 
0 5ص5مللصمء عط 211 عالالوطص 

.0112 خلطا صز لعستقاصم وحطورعا 


000 000 


5 05/1015 لانامطا5 أقطا ععمعة 1/11 
ع5 151015 علأعمسطاقة 01 عماعلم مآ 
قلطا 01 ععمقامعءع2 عرمكاعط لعرعلامع15ل 
165]لاضوين ]0ه اللط لعع مم عطا صز ععااه 
القطذ 15مترء عذعطا .ذبا/عم لزاطم لع تصتطناد 
عطا طااتا ععمهلرمععة مز لعاعع رمه عا 
218 علالالعء20 8 7تلزعلوء 1" 

1983 


وففووووةميوثهة 


الل 2 2 ا ا ا ا ا ا 000000 


ا اا 
1 1 ا 


المبحث الثاني: النماذج الملحقة بوثائق المناقصة 


١ مه‎ 


- نماذج التأمينات 5661110165 
أولا- أنواع التأمينات 
هناك ثلاثة أنواع رئيسية من التأمينات فيما يتعلق بإجراءات المناقصات؛ هى: 
١‏ - التأمين الابتدائى (المؤقت) 5107 ناء6ع5 1810 


تحدد قيمة هذا التأمين في الدعوة إلى المناقصة. ويشترط ألا تزيد قيمتة عن ”90 من 
القيمة التقديرية للمشروع. ولجهة العمل الحق في رفض أي عطاء غير مصحوب بتأمين 
ابتدائى مقبول. وفي حالة عدم فوز مقدم العطاء بالعقد يرد إليه هذا التأمين» أما في حالة فوزه 
بالعقد يتم الإفراج عن التأمين الابتدائى عند توقيع العقد وتقديم التأمين النهائى للتنفيذ. ويجوز 
لجهة العمل مصادرة التأمين الإبتدائى في حالة انسحاب مقدم العطاء خلال فترة سريان 
العطاء أو امتناعه عن توقيع العقد. أو تقاعسه عن تقديم التأمين النهائى للتنفيذ. 


ويجوز تقديم التأمين نقدا أو بشيك أو بخطاب ضمان. وفي حالة تقديم التأمين نقداء يتم ذلك 
بإيداع قيمة التأمين بخزينة الجهة الإدارية بموجب إيصال رسمي. وفي حالة تقديمه بشيك؛ 
يجب أن يكون الشيك مؤشرا عليه بالقبول من .المصرف المسحوب عليه. وفي حالة تقديمه 
بخطاب ضمان. يجب التأكد من توفر الشروط التالية: 


*. أن يتضمن الخطاب إقرار المصرف المصدر بأنه مستعد لآن يدفع تحت أمر الجهة 
الإدارية مبلغا يوازي التأمين المطلوب وأنه مستعد لأدائه بأكمله عند أول طلب منها 
دون الالتفات إلى أية معارضة من مقدم العطاء. 

ان المصرف لم يجاوز الحد الأقصى المعين لمجموع خطابات الضمان المرخص له 
فى اصدارها. 

8 كان خطاب الضمان محدد المدة. فيجب ألا تقل مدة سريانه عن "٠١‏ يوما على 
الأقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاءات. 


مم 


«22 


الفصل الثالث: وثائق العقد الإداري 


١ك‎ 


أسئلة وإجابات 
س١‏ ها الهدف من تقديم التأمين الابتدائي؟ وكيف تحسب قيمته؟ 


ج. الهدف من تقديم التأمين الابتدائي هو إثبات جدية مقدم العطاء. وتحسب قيمة التأمين 
بما لا يجاوز "ما من سعر العطاء. 


س5١3‏ متي يبدأ سريان التأمين الإبتدائي؟ 

جٍ. من تاريخ فتح المظاريف. 

س”*“ كيف يقدم التأمين الابتدائي؟ 

ج: نقداء بشيك» بخطاب ضمان. 

س4 ها الشروط الواجب توافرها في خطاب الضمان؟ 


.١ 14‏ أن يكون الخطاب صادرا من مصرف محلي معتمد. 
0 ألا يقترن الخطاب بأي قيد أو شرط. 
". أن يتضمن الخطاب إقرار المصرف المصدر بأنه مستعد لآن يدفع تحت أمر 
الجهة الإدارية مبلغا يوازي التأمين المطلوب وأنه مستعد لأدائه بأكمله عند أول 
طلب منها دون الالتفات إلى أية معارضة من مقدم العطاء. 
“أل المصرف لم يجاوز الحد الأقصى المعين لمجموع خطابات الضمان 
المرخص له في إصدارها. 
اذا كان خطاب الضمان محدد المدة؛ فيجب ألا تقل مدة سريانه عن "٠‏ يوما 
على الأقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاءات؛ ويجب أن يكون قابل 
للتجديد. 


وي 


سه كيف يحسب التامين في العطاء الذي من الصعب فيه تحديد الكميات موضوع 
التعاقد؟ مثال ذلك. طلب التعاقد مع أحد المستشفيات لعلاج المرضى المحولين من 


التأمين الصحي. 
04 تحدد جية الإدارة في هذه الحالة مبلغا معينا يلنزم مقدم العطاء بدفعه إلى الإدارة في 


ضوء الدراسات التي تجريها لتحديد متوسط احتياجاتها السنوية من واقع السنوات 
السابقة . 


48 قر ديز جاد نصارء مرجع سبق ذكره. ص‎ ١ 


المبحث الثاني: النماذج الملحقة بوثائق المناقصة 


س > 


س / 


١ لاه‎ 


كيف يمكن حساب قيمة التأمين الابتدائي في حالة اقتصار العطاء على جزء من 
الكميات المطروحة للمناقصة؟ 


إذا كانت طبيعة الموضوع المطروح في المناقصة تقبل التجزئة» يمكن لمقدم العطاء 
أن يقدم عطائه على جزء من الكميات المطروحة في المناقصة أو على أحد أصنافهاء 
ومن ثمء يمكن ترسية المناقصة عليه في الصنف الذي قدم عطائه عليه. وفي هذه 
الحالة تحسب قيمة التأمين (97؟9) بالنسبة إلى قيمة الجزء أو الصنف الذي قدم 
العطاء عليه'. 


كيف يمكن حساب قيمة التأمين في حالة تقديم عطاءات مرادفة أكثر تميزا؟ 


يحسب التأمين على العطاء الأعلى سعرا. فاذا قبلته الإدارة. كان العطاء قانونيا. أما 
إذا لم تقبله» ترد إلى مقدم العطاء فروق التأمين الابتدائي أو تحسب من التأمين 
النهائي . 

هل تدخل في حساب التأمين الابتدائي كافة الرسوم الجمركية والضرائب؟ 

نعم. لأن القانون أوجب على مقدم العطاء أن يراعي عند وضع أسعاره أن يكون 
السعر شاملا لرسوم الجمارك وجميع أنواع الرسوم الأخرى والضرائب السارية 
وقت تقديم العطاء”" 


ما الحكم في حالة الخطأ في حساب التأمين الابتدائي أو في كتابته في العطاء؟ 


في حالة الخطا المادي غير المقصود الذي يتمثل في : زلات القلم (مثال دلك؛ تناقضص 
ل ا 


الحطاع ستفيها :آنا إذا أدى الخطأ إلى خفض قيمة 0 يعتبر التأمين تأقصا 
ويكون باطلاء ومن ثمء :يتعين الألئفات عنه': 


وفي احدى القضايا. وضع مقدم العطاء إجمالي أحد البنود بقيمة ١55٠‏ جنيه في 


المرحع السابق» صن 8 
المرجع السابق» ص 3 
المرجع السابق» ص.ص. 1-١‏ 


المرجع السابق: ص.ص. 11-97 


الفصل الثالث: وثائق العقد الإداري 


١م‎ 


حين أن السعر الذي وضعه للوحدة هو ٠٠١‏ جنيه ا 25٠١‏ وحدة. وبالتالي» كان 
الإجمالى الواجب حسابه هو ٠‏ جنيه وليس 0 بجنيه. 


وقد قضت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في 5 أكتوبر ١5184‏ بأن "الخطأ هنا لا 
يعد مجرد خطأ مادي ناتج عن العمليات الحسابية العادية التي يقترن بها احتمالات 
لخطا والصواب ... وأن ذلك يكشف عن عدم جدية المتناقصء» ومن ثم؛ لا يجوز 
السماح له بتكملة التأمين المطلوب. أما إذا كان 0 الناقص صغيرا فإنه لا يؤدي 
إلى استبعاد العطاء وإنما يمكن لمقدم العطاء استكماله 


؟- تأمين الدفعة المقدمة 169دداءع5 )5292062 4072110 


بمواجب العقذ مقايل: تقديخ تامين ييفين قيمة الذفعة: المقدمة, ا التأمين يكون عادة في صورة 
خطاب ضمان بنكي. 


"- التأمين النهائي (تأمين التنفيذ) 101149 ©5©6 1261201132126 


قيمة التأمين النهائي هي 7,5 من قيمة العقد. ويؤدي صاحب العطاء المقبول التأمين 
النهائي خلال عشرة 0 التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بقبول عطائه. ٠‏ ويجوز». 
بموافقة السلطة المختصة. تمديد المهلة المحددة بما لا يجاوز عشرة أيام . ٠.‏ ويجوز». بناء على 
طلب صاحب العطاء المقبول» أن تخصم قيمة التامين النهائي من المبالغ المسددة على ذمة 
التأمين المؤقت عن ذات العملية. 


التأمين الابتدائي. ٠‏ ويجب تقديم هذا ل قبل توقيع العقد. وأن يكون نافذا طوال فترة 
الأعمال. . ويجب الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في 
ذلك مدة الضمان طبقا للشروط. ويجدد الضمان تلقائيا حتى يتم أصدار شهادة إتمام الأعمال 
لع امطامء 01 علو زارع. . وفور صدور هذه الشهادة يُعاد الضمان إلى المقاول. 


ولا يُحصل التأمين النهائي. إذا قام صاحب العطاء بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه 
توريدها وقبلتها الإدارة خلال المدة المحددة لإيداع التأمين النهائى. أو إذا كان التوريد عن 
جزء من اد د(صناف وكان ثمن ذلك الجزء يكفي لتغطية قيمة التأمين النهاني (م ١لا‏ من قانون 
المناقصات رقم .)١534/85‏ 


43-9315 ملف رقم : 557015 بتاريخ ا عن د. جابر.ء ص. ص.‎ ١ 


المبحث الثاني: النماذج الملحقة بوثائق المناقصة ‏ وى , 


ويكون للإدارة الحق في مصادرة التأمين عند وقوع إخلال بالعقد من جانب المتعاقد 
(الطعن رقم ١7177‏ لسنة ١9‏ ق» جلسة .)١985/7/6‏ ويجوز لها أيضا أن تستنزل منه 
غرامات التأخير أو غيرها مما وو رو ل ا ا 
المستحقة للمتعاقد بخلاف التأمين النهائي حتى نهاية العقد لتستوفي منه حقوقها إذا قدرت أن 
مبلغ التأمين 0 يكفي لهذا الغرض (فتوى الجمعية العمومية رقم 78/١١51397/1١ء‏ جلسة 
ل 5 


وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (855) من اللائحة (المعدلة بالمادة الثالثة من قرار وزير 
المالية رقم 48 لسنة )٠٠5‏ على ما يلي: 


.. في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المقاول يصبح التا مين_النهائم من حق الجهة 
الإدارية كما يكون لها أن تخصم ما د تمشسفة من خر اجات و قيهة كل سا ة تلحق بها - بما في 
ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية ومقابل التأخير على أرصدة الدفعات المقدمة وفقًا 
لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى في تاريخ استحقاق هذه الدفعات - وذلك 

من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديهاء وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من 
مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى أيّا كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أية 
من حقوق بالطريق الإدارى 


ب - التأمين الإبتدائى للعطاء '116(9نا©566 510: 
وقد يكون التأمين الإبتدائى في صورة ضمان بنكي 3620]66ناع 25312 أو في 
صورة كفالة /ا5111©1. 
- تأمين الدفعة المقدمة /(غ13ناع56 10611/ا2م ع2017/2112. 
د - التامين النهائي (تأمين التنفيذ) 'ا110ناع56 ٠061101102126‏ 
مثل التأمين الإبتدائى. قد يكون التامين النهائى في صورة ضمان بنكي [58 
16 أو في صورة كفالة /ا)50056. 
ه- خطاب ضمان خاص باتفاقية التزام. 


,١١9 د. مجدى المتولى. مرجع سبق ذكرهء ص‎ ١ 


١‏ ا لفصم( 5 الثالث»٠‏ وثائق العقد الإداري 


ثانيا- نماذج عملية 


١‏ - نموذج عام لخطاب ضمان بنكى 
010212125) عاسفظ 01 تصده] لدسعدء 2 


| مقووةءوةوة مثو ووه 


لتعهد بموجب هذا بأن نضع تحت 


همف وفع وم نووم رو ووو و ووو 


ومووووةوث .مهو ووه 


ا ا 00 


0 سداد هذا المبلغ إليكم عند أول 
مطالبة بغض النظر عن أيه معارضة 
قد يبديها المذكور أعلاه. 
ويسرى مفعول هذا الضمان لغاية 
٠‏ 0 ...م.م وبانقضاء هذا التاريخ 
صدور إخطار بأية مطالبة 
بمقتضى هذا الضمان (من المصلحة 
المذكورة) إلى البنك واستلام البنك 
لهذا الإخطار في هذا التاريخ أو قبله. 
يصبح هذا الضمان لاغيا وباطلا. 
توقيع أول توقيع ثان 


: 01 عأصوظ 
: طاعمصورظ 

102 
80.1 ع6 01031221 01 ععااع[ 
0 


لفعوموموةمث ريثمو مةلورورة 


وفففف ف فووا لو ع امم 


1063251. 


...ل .8/1 01 أوعنوعة: عطا غم 

007لا غ2 2010 مغ علد علطن لإطاعرعط غ111 
ل ...0 © لكلاة عط 0581م015 
الى اطااللا مملأععصوق ما 
21210101110 كلطا ناملا 0غ /إهم 0غ ععرعج ا 
/2101 20113/15580108 ل صلميعل )115 تاناملز 
دع نث0ط2 عط دمر ممتأدأدع ترم 
......... © منا 2110 15 ع2722]6ناع كلط]” 

01 ععمعوطة عط مذ لتة عنهل طاعتطنتا وماك 
معلااع عل 0نعدعط لستماء لامة 01 ععل0مم 
4 هم (2102ناستلمتصسلة 5210 عط نزم) 
غهط) عرم1عط ع0 ذه علمصدظ عط نزم لم لازععع] 
0 آآلناه عط [[أننا معام مهنا قلط مغل 
.72010 


اللا 2222222222 ا 000000700010200 000 


المبحث التاني: النماذج الملحقة بوثائق المناقصة 


"86١ 


1- نموذج التأمين الإبتدائى 149 ناع56 810 -2 
أ. ضمان بنكى 218522146©6) 8321 .2 


حيث أن (اسم مقدم 
العطاء) المشار إليه فيما بعد بإسم 
"مقدم العطاء" قد قدم عطاءه بتاريخ 
لإنشاء 0 (أسم 
العتد)ء والمشار إليه فيما بعد باسم 
"العطاء": 


وممعم6ثم66مثمه 


(إسم 
في (اسم البلد] والكائن 
0100 ! 
ا 1ه :لعفا اليه شيا بعد 
انتم “الينك" :ملز مون اما 000 
اباد سنا كيد الم ] المشاقن 
ليه كمدا معد جانيم صخلت العمل فى 
حدود مبلغ يلتزم البنك 
التزاما تاما ومن يخلفه أو يؤول إليه 
بموجب هذا الضمان بدفعها إلى 
شاحفة النك اكور : 


ثقعومث ث6 مث6.مه 


وفنا رلى روهط هذ1 الالترراد: 

.١‏ إذا سحب مقدم العطاء عطاءه أثناء 
فترة سريان العطاء المحددة في 
استمارة العطاء. 


أو 


52 


إذا قام مقدم العطاء بعد إخطاره 
بقبول عطائه من قبل صاحب 
لعمل أثناء فترة سريان العطاء بما 
بلي: 

[. تفاعس عن أو رفض تحرير 
نموذج الإتفاق طبقا للتعليمات 


(مع1:00ط ‏ 0 00101 1/1/1 
كط 7ع8100 عط" لعأالهء عع الم ماعععطا 
101 لعغدل لغط ولط لعا)تلطرد 
2 1 ل ءءء © 001011 7أكطم0 عطا 
ع" لعالدء عع أله متعععط [ أع2اممء 01 
1ط 


0000 


كأعوع7 عوعط لإ [7181 آلىم 0183 الء] 
05 لعأصقط 01 عدصهم] علا أقط) 
ناه علألاقط [لإاتأمتامء 01 عطلقم] 0 
تع اله ماع رعط) نأ ©0111 لع 7عأذاعع] 
0أقنا لضصنوط ععة لعلصوط عط لم11هء 
أع وم تعععط) [ه#علامامصسظطظ 01 عصلهم) 
05 تناك عط قز رمعلاو امظ عط" لع1اوء 
لم لاع امعملاوم طاعتطنى 101 
اعلا املظ 10د5 عط ما عله عط ما لإأنها 
5 5[ , 1أعء5)! ولصلط علصةط عط 

.5ألاء0165 عدعط) لاط 3551805 220 


عطا 04 ألهء5 تلامصصممك عط طغلت 0م521 
01 /02 ...... قلط عأصدظ 5010 


:31 املاع تلطه خنطا 1ه كده )لمم عط] 
لط حلط ونه 7لطازب ععل50100 عط 11 (1) 
781101 510 04 100لعم عط عمكسل 

0 معو عطأا مز لم11اعع6م5 


01 
لع تلتامم مععط عمتحفط 'مع8100 عط 11 (2) 
عط لاط لل خلط 01 ععممامععع2 عطا 61 
4 01 100عم علطا عمعسل "عنام امصط 
7غ 72111 
عطا عاناععياء 0]) وعكلاعع عه كأالهارن) 
2601032 1 العمرعع رع م أ0 منزهط] 
1ز .ورع8100 ما كلمتاءناماكم! عط كله 


,., الفصل الثالث: وثائق العقد الإداري 


حالة مطالبته بذلك أو 


في 


التنفيد طبقا 5 للتعليمات الخاصة 
بمقدمى العطاءات. 


ونحن نتعهد بأن ندفع إلى صاحب 
العمل مبلغا في حدود المبلغ المبين 
أعلاه فور تلقى أول مطالبة خطية منه 
دون حاجة لأن يثبت صاحب العمل 
مطالبته» على أن يوضح صاحب 
العمل في مطالبته أن المبلغ الذي 
يطلبه مستحق له بسبب حدوث أحد 
هذين الشرطين أو كلاهماء وأن يحدد 
الشرط أو الشرطين اللذين حدثا. 


ويظل هذا 0 سارى المفعول 
ينا 00 سرام العمل؛ مع 
التنازل بموجب هذا الضمان عن 
إخطار البنك بهذا التمديد أو هذه 
التمديدات. وأية مطالبة بشان هذا 
الضمان يجب أن تصل إلى البنك في 
موعد لا يتجاوز التاريخ المبين أعلاه. 


ووقو.ث ووم ثلث م.ثه. 


همه هو وهو و .ةوه ول ور ةو ووو و 


« الهاوو ةوف و ووو ف رم مم مم 


100110 : 0 


عطا طكتصصلة ما كعدلاعء ,0 5[نهة1 (6) 

1 1 لاعع5 010 

75 ]| عطا طاارا ععمول2مع20 
.1215 ما 


] لإ0املطط عط ما لهم مغ ععلوارعلمن علا 
أماعع16 0212م ألناملطة عثاثمط3 عط 0غ ملا 
أناحط 1/1 ,70ةلطعل صع 1 )25 قلط 01 
]15 10 ع لألاقط رعلا0[مصوظ عط 
قلط 18 أقطا 0ع201910م ,لتدممعل نط 
غهط) عامم 1[لانزا ععلزه[مصسط عط لمهمعل 
0) عنال 15 تصلط لاط 0ع11تهكء غمناممح عط 
01 016 01 ع76ع77ناعع0 عطا 0 عسابلاه مأنتط 
6118م ,25م020110» مبنا عط 2ه طغمط 
.5 015 2011012ه0» لعتتناعع0 عط 
هنا م101 12 للقلمعم 11ابلا عع22 :012 عنطل 
)02 عط 0108 ناعم له 10 
عطا لاط 0عل0معغءاء عط /إ28 )ز 35 8ه 
علطت 01 101 رلاء لإا اأمصوط 
لإاعتعط 15 علصقط عط ه) (ىامم1ومعابرء 
قلطا 1ه أععموع؟ سمط لممدمعل نزمخ .لع لوا 
20 علصفظ عط طعوععم لانامطة ععام 00322 
360176 عط قط *رع121 


فوققممفف زومر رو قفون 


غ103 
سل م : امدق عط 01 51811311011 
1/165 

521 


000 0 


وفوموف مث وووةر وو ءوث رهما هن 


المبحث الثاني: النماذج الملحقة بوثائق المناقصة 


ب. كفالة تأمين العطاء 50120 8210 .2 


رقم الكفالة 000 

التاريخ واعامية ثم ميقع ممم رمث فيه 

وفع وافلا وافواعة اع 6ه (أسم مقدم العطاء) 
المشار إلينا فيما بعد باسم "الطرف 
الأصيل" مع 0... (اإسم الكفيل) 
وموطنه (أسم اليلد والمصرح له 
حول في معاملاات في 1 


(اسم دولة صاحب العمل) 
والمشار اليه فيما بعد في هذه الكفالة 
باسم "الكفيل" التزاما تاما وقاطعا أمام 
[انتد ضاي الغمق) المثتار 
إليه فيما بعد باإسم 'صاحب العمل" 


ب عتبار ره الطرف المتعهد إليه في حدود 
يلخ ثثثءممة نلتزم نحن الطرف 

الاصيل والكفيل التزاما تاما وقاطعا 
بدفعكه بطريق التضامن والتكافل 


بمواجب هده الكفالة. ونلزم بدفعه من 
يخلفنا أو نتنازل إليه. 


بصم هذا السند بخاتمنا الرسمى 
وتحرر في يوم .... من شهر ا 
حيث أن الطرف الأصيل قدم كفالة 


1 


من 


الإنشاء 
المشار إليه فيما بعد بإسم "العطاء". 


واوا ثيءة فقون ووو قم موقم وو قثم نه 


لذا فان شروط هذا الإلتزام هي مايلى: 


١‏ .اذا سحب الطرف الأصيل عطاءه 
أثناء فترة سريان العطاء المحددة 


1١0 

.80 لضمظ 

ال 4 * :12966 

01 ع2210) علالا ميلصمظ علطا بز 
عط لعالهء «علممتعععط (معلل1ط 
320 للماعملءم كه *” [لم اعمط 
....... 01 لإاأقبا0ك عط 01 (لإأعىناد 01 علمرهم) 
.الاأع؟ ناك 0151© الإلأللامت ‏ 01 ©023206) 
عط 12 2655 أكناط أع73552] 0) 1011260الاد 
01 لاتألنامك 01 علرهم) ل 01 /9إ60101211 
عط لعللهء ععكلدماإععزعط (علز0[مصرع 


لصبوط لإلصصعة؟ لصد لاعط عند 
(علا10مم87 01 عصصهم) 
5 "” #علإلامصاظ عط * لعللدء رع الم ماعمعط 
101 01 0ناذى عط 15 ,ععع 011 
لمة [اعنزا ,ناد طاعلطنةا 01 امعصلادم عط 
5210 عطا ,عن ,علهجط عط ©ه) لإلناما 
ر5٠[اع01015‏ لملط لإأعكناك 0مة ألماعممط 
20 01511[ ,3551825 21210 51166655015 0101 

.كألع165م ع5عط) لاط لالم ,لاالومعلاع5 


5101 1/“* 


00000 0- 


دنطا 0260 ل0مد كلدع5 لان طأازنزا باط اخفطد 
19 ...01 اهل 2 


هلع))لمتطاناك كقط لومأعمعظ عط موعمعط/1لآ 
ع لعنمل ععلزوامسصاظ عط 6غ 810 مع امنا 
عط ,101 
اع لامعلا 


.”” لرزق 8‏ عط لمللوه 


01 كمن نمم عطا ب لعج عل لالم 
: 16ل لانت اأطه حلط 


810 علط وسسوعلطاتت لومتعصوط عطا 1١‏ -1 
لإاتلتلت 7‏ للط 01 لمعم عطا عماسل 


0 الفصل الثالث:٠‏ وثائق العقد الإداري 
في استمارة العطاء؛ 
”.ذا قام الطرف الأصيل بعد 


إخطاره بقبول عطائه من قبل 
صاحب العمل أثناء فترة سريان 


العطاء بما يلي: 

1. تقاعسر عن أو رفض تحرير 
نموذج الإتفاق طبقا للتعليمات 
الخاصة بمقدمى العطاءات في 


جالة مطالبتة تذلك أو 


التنفيذ. طبقا للتعليمات الخاصة 
بمقدمى العطاءات. 


فإن هذا الإلتزام يظل سارى المفعول 
وقابل للتنفيذ الكامل وفيما عدا ذلك 
يكون هذا الإلتزام لاغيا وباطلا. 


على أن الكفيل لا يكون مسئولا عن: 


أ. أى مبلغ يزيد عن المبلغ الجزائى 
المحدد في هذه الكفالة» أو 


ب. أى مبلغ يزيد عن الفرق بين قيمة 
عطاء الطرف الأصيل المذكور 
وقيمة العطاء الذي يقبله صاحب 
العمل. ش 


ويوافق الكفيل الذي يبرم هذه الوثيقة 
بموجب هذا المستند على أن يظل 
التزامه سارى المفعول حتى وبما في 
اه أو حسبما 
يتم تمديد هذا التاريخ من قبل صاحب 


« قفوم مايه مرو مرو 


810 ]0 عمط عط مذ لع11اععمه 


01 

معء عمالاهط ,لومزاعملءط معطا ]1[ -2 
ولط 01 ععممامعءع2 عط 01 011160مم 
عط ع2128نال معلامامصصظط عط لإ 810 
: 721101439 010 01 لمترعم 


عطا عاباءع<ء )ا د5عوللاع, 01 15له10 -ه 
0 18[ العماععععو م 01 لرمط 
15 ,510025 10 12512010001085 طازبب 

07 : لع 1ناوء] 


عطا طناطتنا1 مغ د5عولآع عن 1015 -ط 


1 ل011ا 56 | 
0) 7112]1015أكم1] عطا طاابب ععمول 1م26 
500 


10 لتقلرع [أقطة مملغدع تلطه خنطا ,نعط" 
لأقط؟ )1 عدا /تامرعطاه0 باأعع للع لصوعع2م1 [انا؟ 
7010 لقة أأنام عط 


لإأعآلاذ عطا أقطا ,زع نع /تامط ,250171101810 
: 86 ]20 50211 
عا مقطا سناد تعنأوعئع 2 102 112616 (3) 
01 ,8020 خلطا 01 (إالهمعم لم 1أأععم؟ 


عطا مقطا تصباد عأوعمع 2 102 عاطةذ! (5) 
01 أتاناملة عطا مع ءتاعط ععمععع]] ل 
عا 20 810 5 لوم إعصلعط للود عط 
لعامعع26 15 أهطا 810 عط 01 الناملارة 
.ل لإ10مصطط عط بز 


أع01ا125)7 خلطا عل لاأناعععرء لإأع ناك عط 
الاللا مملندعتاطه كأ أقط) وععيوج بزع رط 
عطا ع متلبااءم1! لصه م متا م101 مأ متقصعءر 
ع6 لإقلر غ1 25 0 0316 
!0 ع20]16 باعلا امعط عط لاا لعلمعءرة 


المبحث الثاني: النماذج الملحقة بوثائق المناقصة ' 


١" 


العملءه مع التنازل بموجب هذا 15 لزق)أع15ن51 عط) 0) (102)5كمعاكاء لأعتطنن 


الضمان عن اخطار البنك بهذا التمديد 
أو هذه التمديدات. 


قيعات ول ا د 
0 الاسام رق (الألقاب) : . 


الختم كذ طم ل 2ن نلا وقوه ور لم 


8 ا 
قيع (توا قيعات) : قا ا ا م 


الختم 0 


ل 70137 لالأعوع]ا 


ا ل ل 
لمم م م م مممم م ملل ءءء :(5) 51821201112 
ءءء ءءء ا (1)165)5) 300 (و)عطنةل] 

9 شه*هششش*ش22«(:غض لهع5 


2000000( 5111 
م عل ملل همل ؟(5) 51212021116 
(0168)85 200 (رنا)ع ةلآ 
1 01111( 1و5 


555 ا لفصمز الثالث: وثائق العقد الإداري 


". تأمين الدفعة المقدمة (ضمان بنكي) 
(ع221 "تقناج) علسصفظ) أمعم 5د ععصح 0ق :د10 رتاأأسربعع5 .3 


مقدم إلى : 6ه [اسو ضاخت العمل) 


العنوان : .... (عنوان صاحب العمل) 
أسيح العقد: ا 20 
السادة الأعزاء / 


طبقا لأحكام شروط هذا العقد يتعهد 
(اسم وعنوان المقاول) 
المشار إليه فيما بعد بإسم “المقاول" 
بأن يودع لدى (صاحب 
العمل) “كنمانا ...يفكي لكماك: “تنفيذه 


وق م. وو ع ووه 


العقد في حدود مبلغ 0 (مبلغ 
الضمان بالاأرقام) عد( الميلغ 
بالحروف....). 

نوافق نحن 0٠ ٠‏ ...ممه (أسم البتك 


أو المؤسسة المالية) حسب التعليمات 
الموجهة لنا من المقاول دون شرط أو 
تراجع على أن نضمن بصفتنا مدينا 
أصيلا وليس كفيلا فحسب دفع مبلغ لا 


يتجاوز ... (مبلغ الضمان 
بالارقام) كم الع بكرن 
..) إلى .م طاسم صاحب 


العمل) عند أول مطالبة منه دون أن 
يكون لنا أى حق اعتراض من أى 
نوع ودون مطالبته للمقاول اولا. 


ونحن نوافق أيضا على أن أى تغيير 


( عل( 0[مططع 01 علتوط ) .... : 10 
(#علإ0[ممدء 01 5ووع2007) ...... : 5وع001م 
م ملو 3 0021181 01 عمصولح 


: معصمع امع 
01 151055ا20م عطا طاالا ععرهلرمعع20 م[ 
عطا باأعهنامم) 01 5صمم1اللمه) عطا 
(1017ع2نامهمن) 01 ؤ5وع2001 220 عصنوم) ا 
للقطة *” ماعو نمه ' لعللدء عع ال وسماععط 
01 03106) طاانط ازؤممع0 
10 ع212216لاع علصةط 2 (يعلزاه[مصط 
لنقطائة؟ 0صة ععمم5م دلط عع اضرم تقناع 
01 2011095ه0ن) عطا معن ععلمفسصم لمعم 


01© ]32001112 212 12 غ6ع0023) 
6 .0.00.00 (25312]66لاع 01 النامممة) 

) (1/0205ا 
عاصقط 01 عتتوم ) ل عط عن/خنا 


لع 15 35 ,(102ا لأ تاكمز [وأعصدمة 1ه 
216 001201 ع دنا 
0 لالأطوعملاعس1 لمة لاإالهمه1)نلدمعمنا 
24 061182605 لإتفصلءط 35 ع6 21م تدناع 
0 العام عط ,لإأعمع7 لإأع1 ناك 25 201 
1115 علط ره (معلإ0[مصرظ 01 عمدم) 
0 [06 01 غطع1؟ /ا2ة الامطاات ل مدعل 
ذلط نامآ 220 2116م 0111 جه ععلاء3]50 آنا 
معطا صط1 .؟ماأعهنامم0) عطا ما ستقك أ1125 
8 2023 0101011 
20105 10) (215211]66لا8 01 ا الاممطة) 


وموووء م ق ليور رولة 


07 12286 00 أقطا ععمعة ع«عطوية عمللا 
عطا 01 دمملخدء200111 تعطأه عه ما م66 2001 
ع5 10 7/0115 01 017 أعونامه0) عط 01 كطترعا 
عطا 01 لزه 01 ع0 تمع00 تعععط لعم تم لمعم 
ع6 لإقم طعلطنط 5اللعطناء0 أاعوناممء 


المبحث الثاني: النماذج الملحقة بوثائق المناقصة 


والمقاول أو أية أضافة أو غير ذلك 
من التعديلات لهذه الشروط أو 
الأعمال أو المستندات - لايعفينا من 
أيةَ مسئولية بموجب هذا الضمانء: 
ونتنازل بموجب هذا الضمان عن 
إخطارنا بأى تغيير أو إضافة أو تعديل 
من هذا القبيل. 


يظل هذا الضمان سارى المفعول ونافذ 
بالكافل قن تاريت الدفغة- المندائة 
بموجب العقد لحين تسديد المقاول 
العبلم بالقامل :الى كياح العمل 


واف م ووو وميه وميم م م م قورمم 


وف فوقو وعة نو وف مور ود مونو و ون ومو ووه 


م.م قوم ووو م رمف ةورم نوم وثووروعوثونووة 


1١ 11/ 


01 عتطهم) معع تاعط ع1130آ 
مأ الفط ,#مأعوندهمن) عط مه زععلزه[مصرع 
1121111 لاله لدم كنا عدوعاع1 نإو/زا لالج 
لإطعععط عبط 280 ,ععاصم دباع حلط ععلجنا 
بع8ققطء لأعناد لامة 01 ع016م علالوبن 

01111 01 من1)1ل20 


فوم م معممموءم مومه 


لمة 211 متمممعء القطد ععامهة دنع خنط 1 
عطا 01 عنهل عطا صوع أاععلاعء [لأن مآ 
أع13مم0) عغطا 17عل2نا المعملاهم ععمه له 
(؟علا0أملوسط 01 عم7وم) امنا 
5220 عط 01 أمعصميزومع/ الل دملازعععر 
.002120]01) عط له اللا للد 

ب لا ناكا 15لا0لا 
...ل 3 [آ568 2110 518111016 
لمعل ل.ل علصفظ 1ه عمرولح 
1 1 1 1 1 ااا 0 
انه 


ممم مع قروم ميت يو وو رفو ووو فووا ١‏ 


5-7 الفصل الثالث: وثائق العقد الإداري 


:. التأمين النهائى للتنفيد 
لاأأانا56 211011021306 .4 


أ. ضمان بنكى للتنفيذ (غير مشروط) 


(لقضهن) نلضمعصن) ععأصهعها©) علمدظ عع02032 1ه .2 


الجهة المقدم إليها: اسم صاحب العمل 
العنوان : عنوان صاحب العمل 
ثثلممث ثم 5 وعنوان 
"المقاول" قد لحي بموجب العقد رف 
لثثمةم المؤرخ في بتنفيد (أسم 
العقد ووصف مختصر للاعمال) 
المشار إليه فيما بعد باسم "العقد"؛ 


وحيث أنكم قد اشترطتم في العقد 
المذكور أن يقدم لكم المقاول ضمانا 
بنكيا من بنك معتمد بالمبلغ المحدد فيه 
كتأمين للوفاء بالتزاماته طبقا للعقد؛ 


وحيت أننا وافقنا على إعطاء المقاول 
هذا الضمان البنكي؛ 


لذا - فإننا نؤكد بموجب هذا الخطاب 


أمامكم في حدود 0 21211117 
(مبلغ الضمان 4 أمظ 


بنفس أنواع ونسب العملات التى تدفع 
بها أسعار عملات العقدء ونتعهد بأن 


(8ء لا 0[مصاظ 01 عصحتهم) 21 1 
(علإ0[مصوط 01 و5وع3001) 2 48001658 
لمة ع3270م) اك شطعلا 
عل ةطاعععط (17ماع2نامهن) 01 ووع2001 
و “000201 عط“ 16 
أع0052) 01 1115112116م 12 ,مععلةارع20نا 
عالاعع<ع 0] لم02 و8 


كط 3520 أعهة نادم 01 علمتوم) 
ع عا 


(كك7011 06 ملام مدعل 
:00202 عط 201160 


مععط 5ط )ذ كشط 1772213 الام 
أع0052) 5210 عط ما ناملا لإ6 ل0عغ12ناملاد 
ناملا اكتاصكنظ القطد «ماع2نممن) عط أقطا 
ه لاط عع]0023:220) علصوهظ ‏ 2 )نا 
لع1اععم طنناك عغطا 10 علصدط 1260مع مم16 
طاللا ععصة 1اأمطامه 10 لإلتوباعة5 25 متأعععا) 
عط) طااللا ععضهل0مع26 12 كمملادع 0611 كلطآ 

) 013 


0 لعع]28 علاقط عا خخ8 1717211 رااده 
علصفظ 2 طعناد «مغعونمهمئ) عط مااع 
:010313216 


110 لإاعتعط عبر 81 111 81011 
310 0103122605 عغط) عنرج عبرا غهط) 
عط 01 القطعط جه ,ناملا مغ ع1طأكمضمموع1 
-........... 0 10181 2 مه ملا ,1ماعة مم0 
6 (ع2152116ناع 01 التاملطة) 
عط) صا ع1طة/إا2م ع128اعء6 لتنا أعناد ,(0105/ا 
0[ 165أعمع2لاء 01 01]1085م10م 300 وعمنز] 


المبحث الثاني: النماذج الملحقة بوثائق المناقصة 


ندفع لكم عند أول مطالبة كتابية منكم 
بدون تذمر أو جدل أى مبلغ أو مبالغ 
في | حدود (مبلغ 
الضمان) حسب ما مذكور سابقا بدون 
حاجة منكم لإثبات أو توضيح مبررات 
أو اسباب لمطالبتكم بالمبلغ المحدد في 
تلك المطالبة. 


هف.ا مم عقوم ووم ونه 


ضرورة مطلبتكم بالدين المذكور من 
المقاول قبل مطالبتنا به. 


ونوافقق أيضا على أن أى تغيير 
لشروط العقد أو الأعمال المطلوب 
تنفيذها بموجبه أو لأى من مستندات 
العفد التى قد يتم ابرامها بينكم وبين 
المقاول. أو آية اضافة أو غير ذلك 


من التعديلات لهدد الشروط أو 
الاعمال أو المستندات - الا يعفينا بأى 
حل من الاحوال من المسئولية 


هذا الضمان عن الإخطار بأى تغيير 
أو اضافة أو تعديل من هذا القبيل. 


يسرى هذا الضمان حتى تاريخ إصدار 


شهادة تصحيح العيوب. 


3 
هالفوعة ةو ووه وو و ور وول ةمود و6 ووه 


18 


بع1طةلا2م 15 ععاكم أعقتاصمن) عطا طعتطبن 
7 وإلاملا لام 0 عغلة2]6ع20ن عا 3110 
أنامط الا لطة للمتماعل معا ل 1151 اناملز 
5 015 51111 /إ210 .]17221ناع31 01 [ألاوء 
312010111 ) .ل © كألصط ]1ط عط متطاتبن 
أنامطأاظا 21015910 35 (ع©2206ناع 01 
5101 0غ 01 1016م ©] ع لللعع2 "ناملا 
4 5ناملا 101 025ك35ع7 01 1705لاماع 

ع1 ل1176ععم5 تناد عط 101 


آناملا 01 لإالؤوععع2 عط علالو/ا لإراعرزعط ع/لآ 
عطا صسمع أطعل 5210 عطا عمتلسصدمرعل 
طغانطا كنا عملامعوعمم عجرمآعط «ماعه م00 

لمتمممعل عطا 


07 32286 20 أقطا ععرع3 #تعطاكلط عثالا 
عط 01 صمه1غدء7200111 ععطأه 0 10 م16 2001 
05 عط 01 عه أعوندهن) عط 01 كصدعا 
لا 01 08 لعل 7ناءرعطا لع70رم عم ع5 ها 
222 لاعلطللا 5اطع12ناء00 أعدعاممه عطا أه 
عط 220 كلاملا مععطاعط علوم عط 
دنا عكدع1ع1 لاهلا لامة 15 القطد ماه امه 0 
.]اع قلطا قع020نا /األللطة1! لاه مسم1] 
لامة 01 م2016 علالودا لإأعرعل ع/2 200 
1 01 2001102 ,عع صدطاء اعناد 


عط أتامنا للها عط لالهطد ع31:30166نان) كلا 1" 
000 جاعه0©1آ] عطا أو عنادؤ]ز 01 عأهل 
061121 


5 582]01هنان) عط 01 أدع5 لقن 8220152 1ك 
عأصدظ 01 عصصداخ 
5 

102 


ووممريوووةةوروو رورم معوث مو رءقوونة 5 


ا١الث‎ 


ب. كفالة تنفيذ 


ا ا 0 لك لكرة| 


الكفالة نلتزم نحن 


باسم “المقاول' مع ٠‏ (اسم 
الكفيل ولقبه القانونى وعنوانه» او اسم 
وعنوان شركة سندات الدين أو شركة 
التأمين) بصفة ضامنا والمشار إليه 
فيما بعد باسم “الكفيل" التزاما قاطعا 
نحو (اسم وعنوان 
صاحب العمل) بصفته مُلزما والمشار 


ل عم ميوة ممووو ةمث يقنم 


والكفيل بموجب هذه الوثيقة بطريق 
التضامن والتكافل بدفعه بنفس أنواع 
ونسب العملات التى يدفع بها سعر 
العقد. ويلزمان بدفعه ورثتهما ومنفذى 
وصاياهما ومديرى تركاتهما ومن 
يخلفونهما أو يتنازلان إليهما بالكامل. 


وق ةثرو مم ةوفه 


واأفهاءرو ةده م وو وه فقوو م مو لوثم ون 


والمواضفات. و التعدياقت النذخلة علديا 
والتى تعد حسبما منصوص عليه في 
هذا العفد: عند “الآحالة ‏ إليها حزء من 
هذه الكفالة ويشار. إليها فيما بعد اناسم 
العقد. 


لذا - يشترط لهذا الإلتزام أنه إذا نفذ 
المقاول فورا وبإخلاص العقد المذكور 


يلصم8ظ قلط) لا 
ل8م1ع112م 35 (1601ع20052) 01 ؤ5وع2001 2210 
'” لاوأعهعامهن) عط “ 0غ1لدء رعالمماعععط 
لصة ,ع0 لدعع1 ,عصقم) اس ل 910 
,ل311م201 502011278 ,لإأع5111 01 5وع200 
لاأع15لاةك 835 (لإ8723م01© 12510132266 01 
لاع عنهة " لإأعرناك '* لعألمء عع 21 ماعرعر 
0 لتتامط لا[صرا؟ 0ه 
5 (لاعلا10م0طط 02 و5وع2007 320 عصهم) 
'”زعلاوامصسط" لعالدء تعاكهمزعئعط ععع تاه 
01 ]نامج ) 0 اأالامصضة عطا دآ 
عط "ز0؟ ,( 0105لا وز ) ( لصمط 
لانت لصة لاعلا عند طعتطنت 01 امعصسلهم 
0 5هعملا) عطا 15 ع220 عط 6) 
عط طعنطنلا ما وعاعمعتتنكء 01 11005م0م10م 


0 0 


000 


عط .ع1طه/إ2م 15١‏ عنع71م أع3 امم 
لصلط ‏ لإأعرنذ عط 0مة ماع32 مم0 
0015 ,رذلتاعط تتلعطا ,ودع لااعومرعطا 


.35518115 2110 511600655015 ,201211215012]01:5 
عذدعط لإ لالصعة ,لاالممعلاء5 لطة /ااأمامر 
01655 


لعتأعامع كقط اماع نمم) عط دمعرع/11 
عط طغلد العمرععمع2 معاد 2 مانا 
01 “ه09 عط عنمل "رعلا [مصوط 
01 عزوم ) 10 
عط طغلت عع2هل70مععة ‏ 15 (أعمن امه 
24 5262111221025 .1325م ,كأمعط ناعمل 
عطا م) طعتطنن ,ماعرعطا كامعصلمعصرة 
لاط 252 ,401 1011060م ماأعفعغط امغر 
06 3250 [معععط أمهم ع230 عممعععاء] 
00 عطأ 5ه ما لعكاع1ع1 1م21 مراع زعا 


ومل ةفو مر فر مله 


05 01102ضهمك عط ,21 ج112 لد 
عطا ؟! أقطا طعراد دز ممغهعتاطه ذتطا 


المبحث الثاني: النماذج الملحقة بوثائق المناقصة 


(بما في ذلك أي تعديلات عليه) فإن 
هذا الإلتزام يصبح لاغيا وباطلا وفي 
غير ذلك من الأحوال يظل سارى 
المفعول ونافذ قانونا بالكامل. وكلما 
يكون المقاول مقصر أو يعلن صاحب 
العقد مع وفاع صاحب العمل 
بالتزاماته بموجب العقد يجوز للكفيل 
أن يصلح فورا هذا التقصير أو يقوم 
في الحال بما يلي: 


-١‏ إكمال العقد طبقا لشروط العقد؛ أو 


7- أن يحصل على عطاء أو عطاءات 
إلى صاحب العمل لإكمال العقد طبقا 
لشروط العقد. واعداد الترتيبات اللازمة 
عند تحديد صاحب العمل والكفيل 
لصاحب أقل عطاء مطابق للشروط 
لإبرام عقد بين صاحب ذلك العطاء 
وصاحب العمل وإتاحة أموال كافية مع 
تقدم سير العمل (حتى ولو كان هناك 
تقصير أو تقصيرات متعاقبة بموجب 
عقد أو عقود إكمال الأعمال التى يتم 
الترتيب لها بموجب هذه الفقرة) لدفع 
تكلفة إكمال الأعمال مخصوما منها 
"فرق سعر العقد' بشرط ألا تتجاوز - 
بما في ذلك التكاليف والتعويضات 
الأخرى التى قد يكون الكفيل مسئولا 
عنها بموجب هذه الكفالة - القيمة 
الموضحة في الفقرة الأولى من هذه 
الكفالة. ويعنى مصطلح "فرق ثمن 
العقد” المستخدم في هذه الفقرة إجمالى 
المبلغ المدفوع من صاحب العمل إلى 
المقاول بموجب العقد مخصوما منه 
المبلغ المدفوع على نحو صحيح من 


١و‎ 


20 لاإلامصمم2م للقطد 8م)6ع06000:2) 
أعمتامم) 5210 عط تنتتم]ععم لااانقطائة] 
(865610] 5أمع2070ع220 لاضة ع12لناعس1) 
للمة أانام عط [لقطذ «مندعتاطه 5لط) معط 
أأنا؟ ما متقممعء القطذ )ز عو معط )0 ,7010 
عط #علاعمعطلاا 1‏ اأععلاء لصهة عحج1ه] 
لاط 0ع125عع0 لمة ,عط القطد 7ماع2 امم 
0105 ااتلدآعل مز رعط ما عع لزإمامصط عط 
8 #علا0[مصظط عطا بأعدتامم عطا 
5 5 لعأ لإاأمصاط عط لعلصمم لمعم 
/م[أم1012م 212 الإأع ناك عط عل ماع معطا 
: لإلامحصممم القط؟ 05 باأسوآعل عط لالعجرعم 


مز أعوتامهم) عط عاع[مصرم -1 
300 5طلتلاع) 5غ[ طأازبلا ع200102305 
01 :601011015 


11 1لدنان 2ه 5ل1ط 02 10 2 ملوؤامه -2 
ععلاوامسظ عط مغ ممأوكوتصطتاة ع1 كترع8100 
مل أعهتاصمت عطا وعسلعامصسمء ‏ +10 
كلللع) ‏ 5])[ طاذبا ع10200م0ع26 
لإ 72]101ألم2عاع0 ممنا مصة ,كمه ئلممء 
عط) 01 لإأعىناك عط لمة ععلإمامسظ عط 
2 02 ععمدسة نمع8100 05117مم5ع1 أوع ناو[ 
لمد 810062 طعناى مععتتاعط أعوتاممء 
علعه/ة 35 ع16طد1ائة20 علد امه دعلا [مصوظط 
ع6 ل[نامطاة عتعطا طؤنامط) معلاع) 5عووع21081 
واأسادقع0 01 (ملأؤووعع5060 2 08 النداعل 2 
01 0012112015 07 )عه رمه عط) ععل1نا 
وتطا “#ع0هن لععموصة صملاع1م ترم 
عط لاقم ها 10205 اأمعلء 7 أباد (طأمممع 22م 
أن ععسصتلوظ عط و5دع! وملاءأمصمه 1ه أوم 
منلعععيء أمم غبسط زععر أعواممت عط 
11 5ع2028قل لقة كأومء #أعطأه ع8 متكسااعما 
عاطةئ! عط لإقطط الإإأعرنادت عط طعلطنه 
عط مز طترم؟ أع5 أقنامصة عط ,تعلصبععط 
مع عغط1 “ل معوعط طمهئع2:2م )15 
لعكن كه " عر أع2 د00 عط 01 ععسصفلة8" 
[ةغه) عط مودعم القطذ ,طأمممعدمدم خلط) دا 
0) #علالأمصسظ لاط ع261/ز2م )انملكت 


55 الفصل الثالث»: وثائق العقد الإداري 


صاحب العمل إلى المقاول؛ أو 


لكان يدفع الى صاحب العمل المبلغ 
الذمى وحللنه سنااسي امل كمال 
العقد طبقا لشروط العقد في حدود 
مبلغ إجمالي لا يتجاوز مبلغ 
الكفالة. 


ولا يكون الكفيل مسئولا عن أى 
هذه الكفالة. 
واي قضية بموجب هذه الكفالة يجب 
رفعها قبل إنتهاء عام من تاريخ 
عبد ان 'شنياةة السدترلئة :عو اموي ا 


وا ينشأ أ حق لإقامة الدعوى 
بخصوص هذه الكفالة لأى شخص 
طبيعى او معنوى أو لمصلحته غير 
صاحب العمل المذكور ا في هذه 
وصاياه ومن يدير تركاته ومن اول 
إليه. 

بتوقيعه وبصمها بخاتمه كما بصمها 
بتوقيع مندوبه القانونى في يوم 
من شهر لع.ءءءافنئة  ١84‏ 


فافع وف ف وفع ممه وير ورمعو ووو 


فاوعفوق فم ووو ووو م يوي ءار نملو موه 


ل ا ا ا ا ا ا 0 


و لفقم م ة هم ومة وم ووو ةنرم مرو 


عطا 5وع! أعو نمه عط 0ن 117اع2 ره © 
0غ #علإمامصط لاط 10م لإلجعم10م النامة 
07 :001201 


الالا0لصدة عطا ععلامامصضط عط لاوم (3) 
عاأعامممء م) ععلامامصوعط لاط لع «اناوع: 
15 طاابلا ععممل5مع26 15 أعمنخصمه عطا 
[2أ0) 2 مإ منا 011005صمه لصة كلمعا 
15 01 ]30102 عطا وستلععع»<ء أمم 


20 
:10 عاطقنا عط أمم القط؟ لإأع سنك عط 
3 عط طقطا لاد #علوع7ع 


مه خنطا 1ه لإالدمعم 


ع5 أكتناط 0م80 كلطا عع110ن أأناد لزلمىم 
0 01 (ملأهرامء عطا عرمكعط لعا ناكما 
عط 01 ع لانادذا عطا 01 عنمل عط لمعا نوعلا 

عاد نامعن /إا ا ازطهنا واعع]عج] 


08 علتااعع32 القطذ مملاعة 01 أطعك ملز 
311 01 معدلا عط) ,10 له م) لصوظ ولط 
عغطا مقطا ععطاه 121073م0م2مء ع0 لومعم 
بذكاغط عط "ره متعععط لعسمم ععلزمامصسط 
75 0111512015 ,11015 6<62 
.1 /إ10ملط8 عط 01 دمع 2551 له 


5 0ع 2عامه00) عغطا ,أمعععطنر اممممسلاوء) مآ 
بلهع5 قلط 311:20 350 لمقط خلط أعد مامناعرعط 
15 1656] لعكلاقه كقط لإأعدناذ علا لقة 
لإأنال 1أدء5 عجوم همه كتلط طخب لع21ء5 عط ها 
لقع كلط 01 عالأهمعأد عط بوط 60و26 
9 ..... 1ه نقهل -........ قلطا 11)ة أ معوع م12 
ملعم ...6 3 11© 5151160 

: 01 القطعط م0 
ا اا ل م ل ماه 
: ]0 لإاأأعدمدء عطا مآ 


المبحث الثاني: النماذج الملحقة بوثائق المناقصة 


1 
ج. خطاب ضمان (خاص باتفاقية التزام) 
0101212117 01 «عااع .بآ .> 
القاهرة في ١5  :‏ 9 ,مرلة 0 
خطاب ضمان رقم : مبلم مم ةم ملم لله 0 اللا ا ا ل لآ ةنا 02 عمااع[ 


المؤسسة المصرية العامة للبترول 
الساده الأعزاء/ 


الموقع أدنا. البنك الأهلي المصري 
بصفته أضامتاء 


بالقاهرة 2 :يضمن 
للبترول ع إليها فيما يلى 


بالمؤسسة) في حدود مبلغ اثنين (7) 
مليون دولار بعملة الولايات المتحدة 
الأمريكية»ء أن تقوم شركة أموكو 
للزيت مصر (ويشار ليها فيما يلى 
بلفظ "اموكو") بتنفيذ التزاماتها التى 
تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ 
لايقل عن اثنين (”) مليون دولار- 
من دولارات الولايات المتحدة 
الأمريكية خلال سنتى (") فترة البحث 
عن النتزوق ممقتضي. المادة: الدائفة 
من اتفاقية الإلتزام البترولى (ويشار 
ليها فيما يلى 'بالاتفاقية”) التي تغطى 
للمنظفة. - البحرية ' الموصتوقة. .فى 
الملحقين "أ" و "ب" من تلك الاتفاقية 
المعقودة بين جمهورية مصر العربية 
(ويشار اليها فيما يلى بلفظ (ج-م.ع) 
والمؤسسة وأموكو بتاريخ لمممقمة 


الضامن بموجب هذا 
خلال فترة إنفاق مبلغ الإثنين (؟) 
مليون دولار من دولارات الولايات 
المتحدة الامريكية بمقدار المبالغ التى 


0 لااناء أمناعء2 الرعمع0) ولام لاع 
م0 


01 عالصدظ [1]]21002 ,لعمعزأومعلدنا ع1 
لإطع1ء82 ,00332]01) 35 ,2320) ,املاعط 
[12ع02) «تمتأملزوظط عطا 0غ 5ع22226نا8 
117 ماعطعط) 0131078م )007‏ 7تناء[مناعم 
01 أاتطنذا عطا مغ (””*عط عط" 5ج ما لم111 
.ك.لا هط 00112355 «هنالتم (2) مبن 
611000 لاط مهلم لمعم عطا لإعرع كناك 
تعا1ةطاءععط) لإمدمم1ه0) [01 املزعر] 
15 01 (”2100)0ه"“ 35 ها لع]زاعاع1 
0 105 لع11نالء1 001185301025 
1/0 01 01111 طامط 2 620م5 10 02612201015 
ونلا عطا 128نال 325[[مل .5.نآ ممتالئدس (2) 
6200م 10121108مكاء عط) 02 ككوعلاز (2) 


متمامعه أقطا 01 /اآ عاعنعثم ععلضنا 
11 ساعتعط) اللعررععرعوث [1م1اؤووع000) 
(”امعماععع ف" عطا 5ه ما لععاع, 
لعطترعدوع0 وعقة عرمطذ؟]ه أقطا 108اء 201 
0 01 "8" 200 "ذف" زعمسث 1[ 
طدمذث عطا معءشاعط لصة زط العطاععرع2 
اع لمماعنعط) املاع 01 عزأطنمع]ك] 
لمهة )طرك8 ,8 ].ة“' 5ج ما لعللعاء]1 

000 ام 


لإألمةعدنان قلطا أقط 756000عل0من 15 )لآ 
+00322]0) عط 01 /)[[زلطونا عط) لمة 
لالع أنةنان لععتالعء ع6 لأهطذ ععلترناعععط 
01 056 أ0همعمةاء 04 ممعم عط عممنل 
لاط 25ة[اهل .5.لآ دهنزالتم (2) مها 5210 
باط 2060م 'إع502 01 امنامصة عط 
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صرفتها أموكو على عمليات البحث 
هذه خلال ربع سنة؛. وكل تخفيض من 
هذه التخقب لتخفدضات يتم اجراؤه 1 ف بمفتضي 
إقرار كتابى مشترك 


من جانب 


وفى حاله ما إذا رأت المؤسسة أن 
أموكو لم تقم بالوفاء بالتزاماتها أو 
تخلت عن الإتفاقية قبل الوفاء بالحد 
الآأدنى المذكور من التزاماتها طبقا 
للمادة الرابعة من هذه الإتفاقية فإنه لا 
تكون هناك أية مسئولية على الضامن 
الموقع انام عن دفع المبلغ للمؤسسة 
إلا إذا ثبتت هذه المسئولية بإقرار 


المفعول إلا إذا تلقى الضامن 
إخطارا كتابيا من أموكو والمؤسسة 
بأن الإثقاقية بين أموكو و(ج.م.ع) 
للنتصوص الواردة بها وتصبح هذه 
الضمانة سارية ابتداء من تاريخ 
سريان الاتفاقية المذكورة. 


الضمان هذا تلقائيا: 


أ - يعد ثلاث (؟) سنوات من تاريخ 


بدء سريانه. أو 
ب- عندما يصبح مجموع المبالغ 
المذكورة في الإقرارات الربع 


طعند 2م10 1000م 
1 3116نان لأعناد لاعدء مهنال 22]10275عم0 
عط طللقط5 «مإءتلع؟ طعرد طعوط 
5131201 2/112 املمز لاط لعطذ1[طهاوء 

11000 امه )8012 1ه 


01 ')8)02 لاط ملماكء ه 1ه أمعبع عط مآ 
عطا 01 اع0لمعصنادت 01 ع61101122116م-102 
4831000 05 56هم عطا ده العممععرع م 
50 01 العص لكان عطا ما عملم 
01 غه1ن1للمعم»* ‏ لالظلا 
ااعماعع7عث حلطا 01 17 عاعنامخ ععلمنا 
عطا نه 'إ)زالطهنا مم عط [لأقطة ممع 
0 الام 101 01121:2001) لعمع أومع0انا 
/األلاطة1! طعيد لاضن لمة ذ5دعامن عطلظ 
معخخمب لاط لعط15[طهاوء صععءط كوط 
عط طاره1 عملتااع5 )80120 01 ألمعرمعاواد 

الع لاعع2ع كم عط معنا عنال أمنامصة 


1عااع.آ قلطا 01 مه1أللممء ععطاتن؟ 2 15 غ1آ 
2ط 003221 01 
علاوعع6 11الزا لإأموكهنان 01 تعناعآ علطا 1 
1) أقطا 0ع20710م ‏ لإاأمه ع1861ئ212 
1210210 مععط علط 1لتنا «مامم عونا 
8012 لمه 1000/لم لإط عمتاتد دا 
عع اللعمرععروة ‏ عطا أوطا 
5 )28)012 200 ...ىم ,611000 
15 10 501288م0عع36 علالاعع]1ء عطزمعهة6 
ااقطذ لإ1221ة00 5210 300 .كصرعع)ا 
علالاععلآء عطا له علاتاععلاء عررمععط 
.الءلرععرعذث 5310 01 غغأدل 
ل321 111 ,القطة ةنا 01 رعناع.آ قلطا (2 
:ع أملاء /ا11[هء05121 20 رامع 


11 عله غطا مك2 كروعلز (3) عمعرط (0 
01 مع لالاعع11آع وم ورزوععط 

عطا 01 لهام عطا 5ه علولن طعيرو غج (ط 

أمامز 0131111 ذه مللامطد 5ل لامح 


المبحث الثاني: النماذج الملحقة بوثانق المناقصة 525 
سنوية المشتركة التى تعدها 421000 لصه 800 02 5الاءمرء)ة]5 
المؤسسة وأموكو مساويا للحد 01 ]انامطة عط) 5لمءععاء 5ه 3[5ناوء 
الادذنى من الإلتزام بالإنفاق او يزيد ع00(]0115عم<«ء م1 500 
عن دذلكء» أيهما اسبق. 3111 153 رع لاأعطء 1ط للا ,ملاوع 011 


*) وبالتالى فان أية مطالبة في هذا إععموع7 «ز مدتقكء لامة ,لالأمعناوءدوصمء (3 
الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن عط) 0) 06قطط عط [1[نامطة /معرعط) 


قبل أى من تاريخى انتهاء خطاب 5210 01 #عطااء 0) 1105م 31306017نا0 
الضمان على الأكثر مصحوبة  12])656)‏ ©1656 ]2 02665 1280101ملاء 
بإقرار كتابى من المؤسسة مؤداه: ‏ «ع])1 15)20"5 زط 32160م260012 


: أقطا أعع11ء عطا ها اللعطرزعة5 


أ - أن أموكو لم تقم بالوفاء م2وعم 0 121160 025 831000 (لىم 
بالتزاماتها بالصرف المشار إليه 1005)هع011 2 201]0152عم< 6‏ 5][ 
في هذه الضمانه». وكذلك؛ 200 .لاأمة تقناع كلطا مز ما لعمع]ع] 
- أنها لم تقم بدفع العجز في ع1)605ل2عم<اء عط /اهم 0 121160 كقط ر8 
> القع رفت إلى المؤسسة. مع 0088]اء5 ,200200 0) لإعمعاء1]ء0 
تحديد المبلغ الذي لم تنفقه -]ع060نا 04 006ا0هة عط طغره] 
أموكو. 0ق لزط ع1نأللمعمىاء 


نقر بأننا بإصدار هذه الضمانة لم 5[ط) 108نا155 08 غهطا عجداععل علا 
نتجاوز حد مجموع الضمانات التى )2016!!] عطا 0ععع<ء ]20 010 علا 010312280 
يحق لنا إصدارها بموجب كتاب م22 عبط طعلطط د5ععامه دباع [108! 01 
وزارة الإقتصاد رقم ......... المؤر خ 06 ل(إ17/1015]7 “اعم 85 عنا1!55 0غ 0)160امء 
ديسمبر سنه .١9517‏ لم026 هلط مرعانع1 5'لامتمممعط 

,2 ,اع طتاعء106 2310 


الرجا اعادة خطاب الضمان هذا إلينا. 04 +ع6)]ع.آ[ 5لط) ذلا 0]) للللاع؟ .عودع]ط 


إذا لم يصبح ساريا أو عند انتهائه. أ0م 5م00 )( امعباةء عطا ص1 ل/إ212201نان) 
لإكلمءاء عط لمملا عه بعالأععأاء عمرمععء6 
.0216 
المخلص لااأكطاتها ناملا 
عن البنك الأهلى المصرى املاع 04 علصدظ أحممتنولط عطا عمط 


المحاسب المدير انا 1101 نا0ع46م 


مموف مقف م رثنو رو و 00000000640 ا وففوووو فم د ادتبم مدو 5666 


١ 0‏ لفصم( ( الثالث»٠‏ وثائق العقد الإداري 


3 
١ 
٠: 


". نماذج الإخطار بالترسية 
4210 01 2011112105 .3 


فور إرساء المناقصة على أحد المتقدمين» يخطر صاحب العمل مقدم العطاء الفائز 
بارساء المناقصة عليه وذلك بخطاب يطلق عليه اسم "خطاب القبول" ©1)232©6مععع2 01 ,غئغاء1 
أو "خطاب الترسية" 22:0 01 16]]67. 


وعادة. يطلب صاحب العمل في هذا الخطاب من مقدم العطاء الفائز , مع إخطاره 
بترسية العقد عليه» ضرورة تقديم التأمين النهائي ©3212116اع8 ©61401120226م والحضور 
خلال مدة معينة للتوقيع على العقد. ويجب أن يتضمن الخطاب النص على أنه في حالة عدم 
تنفيذ المنافص لما مطلوب منه في خلال المهلة المحددة» يصبح الإخطار بالترسية لاغي 
ويحق لصاحب العمل التعاقد مع المناقص صاحب أقل سعر تال للمناقص الذي تخلف عن 
التنفيذ . 


وقد يصدر صاحب العمل "خطاب نوايا" )0م126 014 1667 يعلن فيه المناقص 
صاحب العطاء الأقل سعرا بترسية المناقصة عليه ويدعوه فيه إلى توقيع العقد النهائي 
وعادة. يتضصمن هذا الخطاب رغبة صاحب العمل في التعاقد ويحدد عناصر العقد الرئيسية 
المقترحة. وتظهر أهمية استخدام خطابات النوايا حين يتعلق الأمر بعقود كبيرة طويلة الأجل 
في حالة عدم التأكد من توافر عناصر أو اإجراءات أساسية للتعاقد النهائي؛ مثل التمويل 
والتأمي ن والموافقات الحكومية. وفي هذه الحالة. يعلق نفاذ العقد على اتخاذ هذه الإجراءات'. 


وفي ظل الاستخدام التقليدي لخطابات النواياء لا يعتبر خطاب النوايا تعهدا من جانب 
من كتبه وإنما يعد مجرد اقتراح أو رغبات قابلة للمناقشة ولا يلتزم بها من قدمها إلا عند 
توقيع العقد النهائي. ومن ثم؛ فإن الأصل في خطاب النوايا ألا يكون عقدا ملزما لطرفيه أو 
لأحدهما" . ويعتمد تحديد القيمة القانونية لخطاب النوايا على طريقة صياغته. وفي جميع 
الأحوال» يجب لإسباغ الطابع التعاقدي على خطاب النوايا أن يتضمن تعهدا قطعيا ونهائيا 
بالنسبة لمسألة أو مسائل معينة من ناحية وأن يظهر أسلوب صياغته أن طرفيه أرادا الدخول 
في عقد ملزم وبالتالي يتحمل كل طرف مسئولية عدم الوفاء بالتزاماته' . 


١‏ لاك ص >752, ه 5؛ فونتينء قانون العقود الدوليةه ص 4 .١‏ عن د. أحمد شرف الدين» أصول الصياغة 
القانونية للعقود. الناشر: المؤلف.» ص 07 


1 الاك. ص 755 المرجع السابق. ص 38" 


5 8 .م ,5 أعا 8001 ,064928 ,5أع00113» أ2م10 1305026 ,عمانيواء2 .6 - 
المرحعم السايق. صا ١‏ 


3 المرجع السابق» ص "لا 


المبحث الثاني: النماذج الملحقة بوثائق المناقصة 


يفن 


وقد يصدر صاحب العمل إلى أحد المناقصين "خطاب نوايا" قبل إصداره "خطاب 
الترسية". وتنشأ الحاجة لإصدار "خطاب النوايا" في هذه الحالة عندما يتصف موضوع العقد 
بطابع الاستعجال وتكون هناك بعض المتطلبات المطلوبة من المناقص الفائز عليه القيام بها 
قبل توقيع العقد معه وربما تستغرق هذه المتطلبات بعض الوقت. ومثال ذلكء تقديم التأمين 
النهائي. وقد تكون هذه المتطلبات مطلوب إتمامها من صاحب العمل نفسه. ومثال ذلك» 
ضرورة الحصول على موافقات أو استشارات معينة قبل الدخول في العقد مع المناقص 
الفائز. 


وتوصي 'الفيديك" بان يصدر صاحب العمل "خطاب نوايا” قبل إبرام العقد رسميا. 


.١‏ إقرار بأن صاحب العمل يعتزم قبول العطاء المقدم من المناقص. 

؟. تعليمات الى المقاول صاحب العطاء الأقل سعرا بأن يبدأ بأعمال معينة (مثل 
جلب المعدات إلى الموقع 720511122]1052: أو طلب المواد اللازمة» أو الدخول في 
عقود مقاولة الباطن اللازمة لتنفيذ المشروع. إلخ). 

*. تحديد فئات الدفع عن الأعمال التي يكلف المقاول من صاحب العمل بالقيام بها. 
:. إقرار صاحب العمل بأنه إذا لم يقبل العطاء المقدم من المقاول؛ أو سحب خطاب 
النواياء سيتحمل صاحب العمل التكاليف التي أنفقها وتكبدها المقاول على نحو 


5 توضيح أنه في حالة قبول العطاء رسميا فإن الشروط الواردة في خطاب النوايا 
تعتين الاعية: 


أو المهندس بأنه يقبل الشروط الواردة في الخطاب. 


وفي عقه د الإنشاءات العامة. فور انتهاء الإجراءات التمهيدية للتعاقد وتوقيع العقد» 
يصدر المالك إلى المقاول خطابا للبدء في تنفيذ الأعمال. ويصدر هذا الخطاب» عادة» مع 
تسليم الموقع للمقاول. ويطلق على هذا الخطاب اسم 0ع006]م 10 16]167. 


الإسناد. خطاب النوايا. 


١و‎ 


نموذج (1) 
خطاب القبول 3466271226 ]0 «عااء.] 


(اسم وعنوان المقاول) 
الساده الأعزاء / 


رجاء الإحاطة بأن عطاءكم المؤرخ 
: لإنشاء :(اسم المشروع 
المطلوبة بالتحديد حسبما 
مذكورة: «فى. التلرمات. 'المقدمة إلى 
مقدمى العطاءات) مقابل تمن العقد 
وهو ما يعادل (يذكر 
والحروف) بعملة 
(يذكر اسم العملة) حسب 


٠666م‏ موثو ونه 


وبموجب هذا الخطاب نكلفكم بالمضى 
قدما في إنشاء الأعمال المذكورة طبقا 
لوثائق العقد حسبما مبين في بيانات 
العقد المرفقة بهذا الخطاب. 


(توقيع وإسم ولقب 
نيابة عن صاحب العمل) 
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(017أع امم عط 01 ووع2002 220 عمتمم) 


106315115, 


4 تكناملزا )12) كاملا امم 0غ ذ5ز كنطل” 
عط 01 «رملأعتلضاكصمء 101 
أعة(10م عط 01 عصقم) 01 هما 
عطا مآ معلائزع 25 0115لا عأأععمة له 
عط 108 (ؤ2معل0ل10ط ‏ 0غ 5رمز]ع ناكم[ 
01 أامعلهلازناوء عط 01 ععنمط أعونوه) 
0 110112215 0ل ا لتاممرة) 
01 لإع معن عط رز 
5 ,(لإ1111612ا 01 ع2310) 
00 مذ ل116نلمطد لدة لعاعع رمه 
15 25ع100ط مه كلملاعنناكمز عط طغزببن 

عمق اناه لإ 0مامععع2ة لزعرزعط 


لو فوو ووم ووو ووتلمرر رو 
وعففةثءثءثوثومء عه 


0 0غ 


أهقطا أمععع2 أمم مل / أمعععة علا 
لكش عط 25 لع)متمممة ع6 


لم506 ما لعاء ناكما لإاعرعغط ع2 نملا 
10 1[5ها 5210 عط 01 ورمنتاع نكمم طلغت 
600113 عط) اا 20001021 
أعدتامه0ن) عط رز 15660[ 35 5أامعصاناءمل 

10213 23160 6 


لالأناكط أل 15نام0لا 
ع1أغن 200 ,عصهم ,ع نومع 51) 
مماك 0غ لع12مطاناة 1م20 لمع 1د 01 
( تعلز0[ملاط عط 1ه الوطعط وه 


الْمدٍ لميحث الثاني: النماذج الملحقة بوثائق المناقصة 57 
نموذج (ب) 
أمر الإسناد 


وزارة *اكا»ا» 
أمر الإسناد رقم: ٠١9+‏ 
الموضوع: المناقصة المحدودة لتنفيذ 
عدد ١‏ موزعات كهربائية وكابلات جهد متوسط 
لمدينة “ا جلسة ١91935/5/6©‏ 


السيد / رئيس مجلس ادارة 


شركة »يا يد كر 
تحية طيبة وبعد.., 


إيماء إلى العطاء المقدم منكم في المناقصة عاليه وإلى توصية اللجنة العليا للبت بجلستها رقم 
١‏ بتاريخ .1993/5/١١‏ 


أتشرف بإسناد أعمال تنفيذ عدد ” موزعات كهربائية وكابلات جهد متوسط المغذية لمدينة 
** إلى شركتكم بقيمة إجمالية قدرها “كاكاكا جم طبقا للشروط التالية: 


.١‏ مدة تنفيذ العملية ١‏ شهرا (ثمانية عشر شهرا) تبدأ من تاريخ صرف الدفعة المقدمة. 


مقابل تقديم خطاب ضمان بنكي بنفس القيمة والعملة من بنك محلي معتمد على أن 
. 0 ل من | تخا أت الجارية بِنة النسية. 


3 في حالة انتهاء مدة تنفيذ العملية مع عدم استهلاك الدفعة المقدمة خلالهما يحسب عائد 


:. تلتزم الشركة بمجرد استلامها للدفعة المقدمة بالقيام بالإجراءات التجهيزية لبدء تنفيذ 
العملية المسندة لها وأهمها أعمال التشوينات بالموقع من مواد وآألات ومعدات وتهيئة 
الموقع لتواجد مجموعة العمل فإذا آخلت الشركة بهذا الالتزام وأتضح للهيئة أن الشركة 
استخدمت هذه الدفعة في غير الغرض المخصص لها يحق للهيئة تسييل خطاب الضمان 
وصرف قيمته من الجهة الصادر منها مع عدم الإخلال بحقها في تحصيل غرامة تأخير 
تحدد على أساس مبلغ يساوى عائد الاستثمار على الدفعة المقدمة بسعر 7١"‏ (أثني 
عشر بالمائة). 


ف “لايم مروف الدقية المقدفنةا لاض تحفق الوط القالدةة 
أ. ضرورة تقديم البرامج الزمنية. 
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بنع قف الررنوماكة: الفيادة من ككهاز :الفؤينة: 
استلام الموقع خالي من الموائع خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد 
الرسومات وذلك بموجب حضر موقع من الجهاز والشركة ويعتمد من السيد 
المهندس رئيس الجهاز على أن يتم ذلك في خلال شهر من تاريخ إصدار أمر 
الإسناد للشركة. 


يصرف للشركة المستخلصات الشهرية في خلال شهر من تاريخ تقديم المستخلص كامل 
مستوفى للجهاز ا ل ا 
التأخير إلى مدة تنفيذ العملية على ضوء البرنامج الزمني للأعمال المقدم من الشركة 
المعتمد من الجهاز المشرف وعلى ألا يتحمل المالك أي أعباء مالية نظير ذلك. 


تشمل الأسعار الاختبارات الروتينية الموقعية ولا تشمل الاختبارات التي تجريها شركة 
التوزيع المختصة وذلك بما لا يتعارض مع مسئولية الشركة عن نتائج هذه الاختبارات 
وعلى أن يتحمل الجهاز المشرف مصاريف الاختبار مرة واحدة فقط لنفس العملية. 


تورد قطع الغيار للموزعات 78 ال ل تلبقا اللكتيق: الر ارد بمو اضفات تبركة اوري 


الكهرباء وطبقا للبند رقم : من قوائم كميات قطع الغيار ولا تعتبر جزء من البند رقم ؛ 
الخاص بتوريد وتركيب الموزعات حيث وضعت أسعار هذا البند بدون أي قطع غيار. 
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. وضعت الأسعار على أساس الحفر في تربة عادية وفي حالة ظهور تربة صخرية 


تحاسب الشركة علاوة قدرها 5" جنيها (اثنان وعشرون جنيها) للمتر المكعب حفر في 
التربة الصخرية. 


. يتم التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات المطروحة. 


3 الاسعار نهائية وثابتة وغير قابلة للزيادة أو اعادة النظر فيها لأي أسياب كانت سواء 


زيادة أسعار الخامات أو المصنعيات أو الأجور أو الضرائب أو التأمينات أو المو اد 
البترولية أو خلافه. 


. تلتزم الشركة بتقديم خطاب ضمان نهائي من بنك محلي معتمد قيمته 965 (خمسة : 


بالمائة) من إجمالي قيمة العملية وساري المفعول لمدة سنة بعد التسليم الابتدائي باسم 
جهاز مدينة “© خلال عشرة أيام من تاريخ صدور أمر الإسناد. 


. فيما عدا ما ورد بعاليه تنازلت الشركة عن باقي الشروط والتحفظات الواردة بعطائها. 


. تسري أحكام اللائحة الداخلية للهيئة وأحكام القانون رقم 9 لسنة ١1/8‏ بشان المناقصات 


والمزايدات ولائحته التنفيذية فيما لا يتعارض مع الأحكام المقدمة. 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.».» 


المبحث الثاني: النماذج الملحقة بو ثائق المناقصة 


الملا 
نموذج (ج) 
خطاب النوايا 126724 01 166)63 
لل اا ا 27 11/163518 
,515 ه10 


بالإشارة إلى العرض المقدم منكم 
لسئة ١5357‏ لتوريد ١6٠١‏ طن مثترى 
من بودرة البى. فى. سى. بالإضافة 
إلى ٠‏ طن متر من مادة مطهره؛ 


رجاء الإحاطه بأنه قد رسى عليكم 
عقد توريد: 


تت طن مترى من مركب ال 
بى. فى. سى2. <> نظير > مبلغ 
در ء وى دولار أمريكي. 


٠٠ -‏ طن مترى من مادة تطهير 


نظير مبلغ 50,5٠١٠‏ دولار 
5 

- إجمالى سعر العقد تسليم مواقع 
الشركه 00 دولار 
ام يكن 

مع ملاحظة ما يلي: 

- المبلغ الإجمالى يتضمن تكاليف 
التدريت: 

- المبلغ الإجمالى لايتضمن ضريبة 
المبنعانت. 


رجاء تقديم خطاب ضمان بمبلغ يعادل 
٠‏ (عشره في المائة) من المبلغ 
الإجمالى في غضون ٠١‏ (عشرة) أيام 


لع غ011 انملا 0غ 206 ذا عممععع1ع ]1 
عط عه0] 1996 / 4 آلا رتعلرء1' 111 2/9/1996 
ع0 '0)ك7ا2 01 .8/1 1500 01 لإ[ممنادة 

.010 186ئام 01 .]11 20 200 


1/61 كاملا )هط) لعمصرمكامز عط عووء21 
:0 لإآممناة عطا 101 أعدعاممء عط لع21210 


5 لطنامم72مه 2/0 06 .1316 1500 - 


1800000(. 

5 1012621231 عع1انام 01 .]14 20 - 
20300 

00.5 ,ع2816م أعهتاصمء 091 عططل - 


.(1820300 1[5ا5) د5عأأ5 ئامهقام 


0 

عطغا 5ع0 ناعم أاللامصة [3أم0) عط[ - 
5 13212185 

و عط و10 ]32701017 [هغام) 156 - 
10 


2 اتمتطناد مغ لمأوعناوعء؟ لإللملا ع2 ناملا 
05 االامطة مه طازلا ع2522]6ناع 01 اغااء1 
ألاتاوطتة [2أ0) عط 0# (اطععععم معا) 1096 
عط مرم؟؟ عستأمماد 5نزدل (دمع)) 10 متطاته 

أرعاط ا 0 ععاغع1 كتلط 01 غدل 
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وعند استلام خطاب الضمان نرجو 
الحضور للتوقيع معنا على العقد 
الرسمى. 

وإلى أن يتم ذلك.ء يشكل خطاب 
الإسناد هذا وكراسة المناقصة رقم 
والعرض المقدم منكم 
المؤرخ ١197/4/7‏ عقدا ملزما بيننا. 


مع أطيب تحياتنا 6١66‏ 


01 #عنع1] كلطا 01 أماععع, ترومل] 
ما لعغالام1 /13ل01012ء ع2 ناملز ,ععامه دناع 
01153 لقنه] عط كنا طأاللا معأ 


1لا ماقرا 01 لاعناع1! كلطا ,معطا للامنا 
جع]01 عبامنز لصح 4/1996 .0ل8 عاممط ععلمع] 
ه عاناأناكممء ألقطه 2/9/1996 0غئهل 

5 لاع6 تااع5 )20111152 1185لراط 


5ع أوء5 0111 )زلا 


المبحث الثاني : النماذج الملحقة بوثائق المناقصة 


1١م7‎ 


؛. نموذج اتفاق العقد 
ع لذ 01 دنه" .4 


تحرر هذا الإتفاق يوم 000 
شهر هه 212 8 بين كل من: 


(اسم وعنوان 


"المقاول" - 


مر ع مث مرو مه 


الأعمال واكمالها وصيانتها. 


5 تنشد بالقااك :رو التسدير اك الوازادة 
في هذا الاتفاق نفس المعاني 
الموجودة قرين كل منها في 
شروط العقد المشار اليها فيما بعد 
في هذا العقد. وتعتبر وتفسر على 
أنها جزءعا مكملهة ومتمما لهذا 
الإتفاق. 


". تعتبر الوثائق التالية وتفسر على 
أنها جزء مكمل ومتمم لهذا 
الإنفاق؛؟ وهى: 


- العطاء المذكور 


عطا ده ع0ه2م 15 101 0221م 11115 


: مع طاعط 199 .............. 01 نول 1 
5 220 031216) 1 
لعالقء ععالقمإعتعط (معلاه[متمط أن 
"كع لإ امع" 
200 .31م 15١‏ عطا 1ه لإأيوم 
220 230) 0 


1 (01ع00523ن) 01 ووع2002 
رهن" 21160 
.3م لترمعع5 عط 1ه لإأقوط 


1105 15 علا واأمصسط عطا حفط اع لا 
بلعالناععلاء ع6 115ملط لملتقلرعءه أقطا 
ع20ع)] دن ل0عامعع30 ققط لصة 
0الاععياء عطا 101 تاماعد تادمن) عط بلط 
تأعباى 01 عع طممعأمتهط له صقنتاءامصيمء 


ووففومثورومء مايرم رفن 


0115ب 
5 طاعدكع0)زلا العممععرعة اط 8011 

: وطن1011] 
ممه 0105/ظ اترعتاععرعث لطا 105 
عصنود عغطا علوط القطد 5ضمضزأووعمعرء 
لالعلاناعءم 15‏ 2316 25 11211285 


15 ع8 ها معطا ما لعدع ارك 
بها لع ترعاع1 أعالدماع نعط أعه ادم 01 
عط لقة كه ما لعممععل عط الهطد 220 
ونطا 01 أقهم كد لعلتتاكدمهء لصه لدعم 
ممم 
عط اأقطة كاق2 7 تناعه0 عستمطه1[لاه) عط ١.‏ 
لمده لقن عط لمه طكزه؟ ما لمممععل 
اأمعصعء اعم لطا 01 )هم 25 لعلتأكدمه 
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,, الفصل الثالث: وثائق العقد الإداري 


خ الرسؤفنات 

- شروط العقد 

- المواصفات 

- قائمة الكميات 

- حدول الفئات والأسعار (إن وجد). 
- خطاب القبول 


". فى مقابل المدفوعات التى سيدفعها 
صاحب العمل إلى المقاول حسبما 
توضح فيما بعد في هذا الاتفاق» 
يتعهد المقاول لصاحب العمل 
عوحت هذ الالقان اسيك انعد 
وصيانة الأعمال»ء وإصلاح أآية 
عيوب فيها بما يتمشى من جميع 
الوجوه مع نصوص العقد. 


:. يوافق صاحب العمل بموجب هذا 
الإتفاق على أن يدفع إلى المقاول 
مقابل تنفيذ وإتمام وصيانة الأعمال 
المذكورة "ثمن العقد" فى الأوقات 
وبالطريقة التي يحددها العقد. 


إثباتا لما تقدم مهر الطرفان هذا العقد 
بتوقيعهما وبصماه بخاتميهما في اليوم 
والسنة المذكورين في صدر هذا 


الإتفاق. 

لح فثرم مث ليث في وجود 
وقه . وحم بواكخ بين الأطراف 
المذكورة. 

توقيع ملزم لصاحب العمل 0 
توقيع ملزم للمقاول 0 
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الفصسل الرابع 


للسايية 


عقد الإنشاءات العامة 


المبحث الأول: مفهوم وطبيعة عقد الإنشاءات العامه /إ/١‏ 


المبحث الأول 
مفهوم وطبيعة عقد الإنشاءات العامة 


روتف عقة الأششاءات العاعة: 


عرفت محكمة القضاء الإدارى عقد الأشغال العامة في حكمها الصادر في ؟*”" ديسمبر 
١5-5‏ بأنه عقد مقاولة بين شخص من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة بمقتضاه يتعهد 
المقاول بالقيام بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة شم عفار لحساب هذا الشخص 
المعنوى العام؛ وتحقيقا لمصلحة عامة مقابل ثمن يحدد في العقد7"). 


وحذاق حم توا زتؤنافة إلى تزاف لإففلتى: الأننانبية للق الاولرا بضسيفة غاينة ات ولف 
العناصر الأتية في عقد الأشغال العامة: 
١-أن‏ ينصب موضوع العقد على عقار (أراضى أو مباني) وليس منقولات. 
”"- أن يتم العمل لحساب شخص معنوى عام (جهة حكومية). 
*-أن يكون الغرض من الأشغال موضوع العقد هو تحقيق نفع عام (وينطبق ذلك 
على انشاء طريق عام أو جسر مثلما ينطبق على مدرسة عامة: إلخ). 
:- أن يكون العقد مقابل ثمن محدد يدفع مباشرة إلى صاحب العمل. 


وقد جاء في فتوى إدارة الرأي رقم 877 الصادرة في ١160/5/58‏ أن "عقد الأشغال 
العمومية هو عقد مقاولة أشغال عمومية". وعقد المقاولة كما عرفته المادة 155 من القانون 
المدنى الجديد عقد بتعيد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو يؤدى عملا لقاء أجر يتعيد 
به المتعاقد الآخر. وفكرة الأشغال العمومية متصلة اتصالا وثيقا بالعقارات» فقيام المتعهد أو 
المقاول ببناء أو ترميم أو صيانة مبانى أو منشات ثابتة لحساب إحدى الجهات الإدارية مقابل 
أجر متفق عليه هو عقد أشغال عمومية. وقيام شركة مساهمة مقابل مبلغ متفق عليه بإنشاء 
خزان أو كوبرى أو مصرف أو ترعة هو اشغال عمومية. ولكن اتفاق الحكومة مع شركة ما 
على بتاع بسفينة 9 بعتيو سن الاشهان العامة يل هوك عقد.مفاولة موضوعه تقو لا عفار 07 


وقد حددت محكمة القضاء الإدارى في حكمها الصادر في 3٠‏ يوليو سنة ".ه956١‏ بعص 
الخصائص المميزة لعفد الأشغال العامة". وفي هذا الحكم أوضحت المحكمة "إن مقاولات 


)01( د. سليمان محمد الطماوى. الأسس العامة للعقود الإدارية - در اسة مقارنة. مرجع سبق ذكره؛ ص 
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الأشغال العامة التى تطرحها الحكومة في مناقصات عامة لها طابعها الخاصء إذ هي تتناول 
مرافق الدولة العامة» والأموال التي تنفق فيها أموال عامة. ولذلك فإنها تحاط بسياج من 
الضمانات التى تكفل حسن سير العمل واختيار من يقوم به لإنجازه في الوقت المعين وبأقل 
المقاول وتستهدف جميعها الصالح العام وتضفي على العقد طابعا يجعله عملا من أعمال 
الإدارة يهدف إلى حسن سير المرفق العام» ويخضع لقواعد خاصةء كما أنها تجعل من 
الأشغال العامة بفكرة المرفق العام. 


وفي أحكام أخرى عام ١157‏ قرر مجلس الدولة المصرى أن العقد المبرم بين الحكومة 
وبين المدعين بشأن ردم البرك ببعض القرى يعتبر عقد أشغال عامة. وكذلك اعتبر المجلس 
من قبيل الأشغال العامة الإتفاق على حفر الآبار الإرتوازيه لتزويد الأهالى بالماء الصالح 
للشرب وإنشاء ثلاثة كبارى لحساب وزارة الأشغال العمومية!"). 


ويعتبر الثمن الذى يدفعه صاحب العمل - وهو أحد أشخاص القانون العام - هو الذى 
يميز عقد الأشغال العامة عن عقد إلتزام المرافق العامة» إذْ بينما يحصل المقاول في عقد 
الأشغال العامة على دمن العقد مباشرة من صاحب العمل. يحصل المقاول في عقد التزام 
':شغال العامة على حقوقه عن طريق فرض رسوم يؤديها المنتفعون بالمرفق العام للملتزم 
الذى قام بإنشاء المرفق. وأبرز مثال على ذلك عقد إلتزام إنشاء وإدارة قناة السويس وهو 
أشهر عقود الإلتزام في تاريخ مصر(). 


ويعتبر عقد الأشغال العامة - في جوهره - من عقود الأعمال الإنشائية» ومن ثم سنناقش 
بنود ووثائق عقد الأشغال العامة تحت طائفة عقود الأعمال الإنشائية. 


شروط عقود مقاولات الأعمال (حسبما وردت في لائحة المناقصات): 
مادة (0/9): 
يلتزم المقاول بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع 


التعاقد كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الجهة الإدارية بإبعاد كل 
من ييمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط. 
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ويلتزم المقاول أيضا باتخاذ كل ما يكفل منع الإصابات أو حوادث الوفاة للعمال أو أي شخص 
آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون 
تدخل للجهة الإدارية. 


وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للجهة الإدارية الحق في تنفيذها على نفقته. 


مادة :)6١(‏ 
يلتزم المقاول بأن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات وغيرها 
للتأكد من صلاحية المواصفات والرسومات والتصميمات المعتمدة وعليه إخطار الجهة 
الإدارية في الؤقت المتاتيب. بملاحطلته علبها ويكون: مسترل ايها لنلك عن صبظة وسلامة 

جميع ما ورد بها كما لو كانت مقدمة منه. 


مادة (81): 

جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع والأدوات والآلات التي تكون قد استحضرت بمعرفة 
المقاول لمنطقة العمل أو على الأرض المشغلة بمعرفته بقصد استعمالها في تنفيذ العمل 
وكذلك جميع الأعمال والمنشآت الوقتية الأخرى تظل كما هي ولا يجوز نقلها أو التصرف 
فيها إلا بإذن الجهة الإدارية إلى أن يتم التسليم المؤقت على أن تبقي في عهدة المقاول وتحت 
حراسته ومسئوليته وحده ولا تتحمل الجهة الإدارية في شأنها أية مسئولية بسبب الضياع أو 
التلف أو السرقة أو غير ذلك. 


ويجب على المقاول أن يهيئ مكانا صالحاً لتشوين المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية 
وذلك لوقايتها منها بطريقة يوافق عليها مهندس الجهة الإدارية. 


مادة (81): 

0-0 01 الواردة بجداول الفئات هي مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيادة أو النقص 
تبعا لطبيعة العملية والغرض منها هو بيان مقدار العمل بصفة عامة والمبالغ التي تسدد 
للمقاول تكون على أساس الكميات التي تنفذ فعلا سواء أكانت تلك الكميات أقل أم أكثر من 
الواردة بالمقايسة أو الرسومات وسواء نشات الزيادة أو العجز عن خطأ في حساب المقايسة 
الابتدائية أو عن تغييرات أدخلت في العمل طبقا لأحكام العقد. 


ويجب في جميع الحالات ألا يؤثر ذلك على أولوية المقاول في ترتيب عطائه. 


ويعتبر المقاول مسئولا عن التحري بنفسه عن صحة المقادير والأوزان وتعتبر كل فئة من 
الفئنات المدرجة بجدول الفئات ملزمة للمقاول أثناء العقد وغير قابلة لإعادة النظر لأي سبب 
ولا يكون للمقاول حق طلب مبالغ زيادة أو تعويضات مهما كانت خسارته أو تكبده 


ويقوم مهندس الجهة الإدارية بعملية القياس أو الوزن للاعمال أثناء سير العمل بالاشتراك مع 
المقاول أو مهندسه أو مندوبه ويدم تم التوقيع بصحة المقاسات والأوزان من الاثنين فإذا تخلف 
المقاول أو مندوبه بعد إخطاره يلزم بالمقاسات والأوزان التي يجريها مهندس الجهة الإدارية. 


على أنه بالنسبة للجهات التي لا يتوافر فيها العنصر الفني اللازم فينتدب مهندس من مديرية 
وسلامة ما يثبته من بيانات في هذا الشأن. 


مادة (87): 

يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت في 
المواعيد المحددة - فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاءه مهلة 
اضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة تأخير اعتبارا من بداية هذه المهلة وإلى أن 
يتم التسليم الابتدائي وذلك بواقع )970١(‏ عن كل أسبوع أو جزء منه بحيث لا يجاوز مجموع 
الغرامة )96٠١(‏ من قيمة العقد. 


وتحسب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت الجهة الإدارية أن الجزء المتأآخر 

يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل في المواعيد 
ا أما إذا رأت الجهة أن الجزء المتأخر لا يسبب شيئًا من ذلك» فيكون حساب الغرامة 
بالنسب والأوضاع السابقة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط. 


وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر. 


ويعفي المتعاقد من الغرامة بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا ثبت أن 
التأخير لأسباب خارجة عن إرادتهن وللسلطة المختصة - في غير هذه الحالة - بعد أخذ رأي 
الإدارة المشار إليها اعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر. 


ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض 
المستحق عما أصابها من أضرارا بسبب التأخير. 


مادة (64): 

إذ أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو غفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم 
يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 
على عنوانه المبين بالعقد العم ابإجراء هذا الإصلاح كان للسلطة المختصة الحق في اتخاذ 
أحد الإجراءين التاليين وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة. 


المبحث الأول: مفهوم وطبيعة عقد الإنشاءات العامه ١0١‏ 


(أ) فسخ العقد. 

(ب) سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها 
والمتعاقد عليها وذلك بأحد طرق التعاقد المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات 
والأحكام الواردة بهذه اللائحة. 


ويكون للجهة الإدارية في هذه الحالة الحق في احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمحل العمل من 
منشآت مؤقتة ومبان وآلات وأدوات ومواد وخلافه دون أن تكون مسئولة قبل المقاول أو 
غيره عنها وعما يصيبها من تلف أو نقص لأي سبب كان أو دفع أي أجر عنهاء كما يكون 
لها الحق أيضا في الاحتفاظ بها حتى بعد انتهاء العمل ضمانا لحقوقها ولها في سبيل ذلك أن 
تبيعها دون أدنى مسئولية من جراء البيع. 


على أنه في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المقاول يصبح التأمين النهائي من حق 
الجهة الإدارية كما يكون لها ان تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها 
- بما في ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية - من أية مبالغ مستحقة أو تستحق 
للمتعاقد لديها. وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدي أية جهة إدارية 
أخرى أيا كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم 
الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري. 


مادة (35): 
يجوز بموافقة الجهة الإدارية المتعاقدة وعلى مسئوليتها أن يصرف للمقاول دفعات تحت 
الحساب تبعا لتقدم العمل وعلى النحو الآتي: 


(أ) بحد أقصى (955) من القيمة المقررة للأعمال التي تمت فعلاا مطابقة للشروط 


كما يجوز صرف الزه9) الباقية نظير كتاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي 


(ب) بحد أقصى (90725) من القيمة المقررة للمواد التي وردها المقاول لاستعمالها في العمل 
الدائم والتي يحتاجها العمل فعلا بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقا عليها وان 
تكون مشونة بموقع العمل في حالة جيدة بعد اجراء الجرد الفعلي اللازم وذلك من واقع 
فئات العقد» وتعامل كالمشونات المواد. التي تورد لموقع العمل صالخة للتركيب إلى ان 


وللجهة الإدارية المتعاقدة الحق في تنظيم الدفع للمقاول عن الأعمال التي تتم على نحو مغاير 
إذا اقتضت طبيعة الأعمال المسندة إليه ذلك ولها الحق في عدم صرف الدفع إذا رأت أن تقدم 
العمل أو سلوك المقاول غير مرض. 
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(ج) بعد تسلم الأعمال مؤقتا تقوم الجهة الإدارية بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع 
الأعمال التي تمت تمت فعلا ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم 
المبالغ التي سبق صرفها على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه. 


(د) عند تسلم الأعمال نهائيا بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمي الدال على ذلك 
يسوى الحساب النهائي ويدفع للمقاول باقي حسابه بما في ذلك التأمين النهائي أو ما تبقي 
منة. 


مادة (كم 

000000 يحرر كشف بالأعمال التي تمت وبالآلات 
والأدوات التي استحضرت والمهمات التي لم تستعمل والتي يكون قد وردها المقاول بمكان 
العمل ويحصل ذلك الجرد خلال شهر من تاريخ سحب العمل بمعرفة مندوب الجهة الإدارية 
وبحضور المقاول بعد إخطاره بكتاب موصى عليه بالحضور هو أو مندوبه» ويثبت هذا 
الجرد بموجب محضر يوقعه كل من مندوب الجهة الإدارية والمقاول أو من ينوب عنه فإذا لم 
يحضر أو لم يرسل مندوبا عنه فيجرى الجرد في غيابه» وفي هذه الحالة يخطر المقاول 
بنتيجة الجرد فإذا لم يبد ملاحظاته خلال أسبوع من تاريخ وصوله إليه كان ذلك بمثابة إقرار 
منه بصحة البيانات الواردة في محضر الجرد والجهة الإدارية غير ملزمة بأخذ شيء من هذه 
المهمات إلا بالقدر الذي يلزم لإتمام الأعمال فقط على شرط أن تكون صالحة للاستعمال أما 
ما يزيد على ذلك فيكلف المقاول بنقله من محل العمل. 


مادة (410): 

على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلى الموقع من جميع المواد والأتربة والبقايا وأن يمهده. 
والا كان للجهة الإدارية الحق - بعد إخطاره بكتاب موصى عليه - في تنفيذ ذلك على 
حسابه. ويخطر عندئذ بالموعد الذي حدد لإجراء المعاينة ويحرر محضر التسليم المؤقت 
إتمام المعاينة ويوقعها كل من المقاول أو مندوبه الموكل بذلك بتوكيل مصدق عليه ومندوبي 
الجهة الإدارية الذين يخطر المقاول بأسمائهم ويكون هذا المحضر من ثلاث نسخ تسلم إحداها 
للمقاول وفي حالة عدم حضوره هو أو مندوبه في الميعاد المحدد نم المعاينة ويوقع المحضر 
من مندوبى الجهة الإدارية وحدهم وإذا تبين من المعاينة أن العمل قد تم على الوجه المطلوب 
اعتبر تاريخ إخطار المقاول للجهة الإدارية باستعداده للتسليم المؤقت موعد إنهاء العمل وبدء 
مدة الضمان وإذا ظهر من المعاينة أن العمل لع ينقد على الوجه الأكمل. فيثبت هذا في 
البحضن :ويؤجل التسليم إلى أن يتضح أن الأعمال قد تمت بما يطابق الشروط (هذا مع عدم 
الإخلال بمسئولية المقاول طبقا لأحكام القانون المدني) وتبدأ من تاريخ المعاينة الأخيرة مذة 
الضمان. 


وبعد اتمام التسليم المؤقت يرد المقاول - إذا لم توجد قبله مطالبات للجهة المتعاقدة أو لأية 
جهة إدارية أخرى - ما زاد من قيمة التأمين النهاني على النسبة المحددة من قيمة الأعمال 
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التي تمت فعلة وتحتفظط الجهة المتعاقدة بهده النسبة لحين مدة انتهاء الضمان وإتمام التسليم 
النهائي. 


مادة (84): 

يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من 
تاريخ التسليم المؤقت وذلك دون اإخلال بمدة الضمان المنتصوص عليها في القانون المدني أو 
أي قانون آخرء والمقاول مسئول عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقا 
لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته وإذا قصر في إجراء 
ذلك فللجهة الإدارية أن تجريه على نفقته وتحت مسئوليته. 


مادة (89): 
قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المقاول الجهة الإدارية كتابة للقيام بتحديد موعد 


ومتى تبين أن الأعمال قد نفذت مطابقة للمواصفات بحالة جيدة فيتم تسليمها نهائيا بموجب 
محضر من ثلاث نسخ يوقعه كل من مندوبى الجهة الإدارية والمقاول أو مندوبه الرسمي 
وتعطي للمقاول نسخة منه وإذا ظهر من المعاينة أن المقاول لم يقم ببعض الالتزامات فيؤجل 
التسليم النهائي لحين قيامه بما يطلب إليه من الأعمال. هذا مع عدم الإخلال بمسئوليته طبقا 
لأحكام القانون المدني أو أي قانون آخر. 


وعند إتمام التسليم النهائي يدفع للمقاول ما قد يكون مستحقا له من مبالغ ويرد إليه التأمين 
النهائي أو ما تبقي منه. 


أنواع شوكات مقاولات الأعمال الانشائية: 


هناك خمسة أنواع رئيسية من شركات المقاولات التى تعمل في مجال عقود الأعمال 
الإنشائية: 


١.شركات‏ المقاولات العامة للبناء؛ وتقوم بتنفيذ الأعمال في كل المهن الرئيسية ذات 
العلاقة. 


".شركات المقاوولات الهندسية؛ وتتخصص هذه الشركات في الطرق» والكباري» 
وشبكات المجارى وغير ذلك من الأعمال الممائلة. 


". شركات المقاولات المهنية؛ مثل الشركات العاملة في مجال السباكة والتدفئة والتهوية» 
والدهانات» الخ. وهذه الشركات تعمل غالبا بوصفها مقاولين من الباطن. 
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:. الشركات المتخصصة في نوع معين من الأعمال بالمقارنة بالشركات المتخصصة في 
هياكل الصلب أو الهياكل الخرسانية أو أعمال الهدم. إلخ. ا 


فقاولو الناطن «المقتصبوية باتعدالة فل 


أنو اع عقود الأعمال الإنشائية 061:2615© نوأأعنا00051 0 5عمل؟ 


تختلف عقود الأعمال الإنشائية حسب نوع المشروع والعلاقة الموجودة بين الأطراف. 
وفيما يلى أهم أنواع عقود الأعمال الإنشائية وأكثرها شيوعا: 


-١‏ عقود الفئة الشاملة 0111126©1© 1590-51017نا!: 

بعد هذا النوع من العقود أكثر العقود الإنشائية إستخداما لاسيما عن طريق المناقصات. 
ويطلق على هذا النوع من العقود أيضا اسم "عقد التكلفه المتكاملة" و"عقد تسليم مفتاح' 
0011361 لعا -7100"). وبموجب هذا العقد يُطلب من المقاول تحديد فئة شاملة واحدة 
”0" لكل التكاليف المرتبطة بالمشروع. وبعد إضافة الربح المرغوب إلى هذه التكلفة - 
يقدم المقاول المبلغ الإجمالى على أنه العطاء المقدم منه 01000521 210 . ويقوم المالك 
عندئذ بترسية العقد على أساس المبلغ الإجمالى للعطاء 0اناة 06/نا| (). 

ومن المتعارف عليه أن يدفع المالك للمقاول دفعات تحت الحساب أثناء تنفيذ المشروع في 
فترات ثابتة. وتعتمد قيمة هذه الدفعات على مقدار العمل الذى تم إنجازه. ولا يلتزم المالك 
بدفع أى مبالغ إضافية نظير التعديلات غير الجذرية التى تطرأ أثناء التنفيذ. ويلتزم المقاول 
بتسليم الأعمال في حالة تسمح باستخدامها مباشرة للغرض المنفذة من أجله7؟). 


)0( 1.م .اك .مه بناء02؟]-اعلطهم مووون!! )هو)ا15 .1(1- 


() (أ. :. السيد عبد الفتاح القصبىء عقود ومواصفات الأعمال الاإنشائية؛ القاهرة: دار الكتب العلمية للنشر 
والتوزيع. الطبعة الثانية, ٠.7‏ ص ١‏ 


0 ككل .112028126101 سمناع ند ضاكدهن) سزكلصطاع81 ءانا نص 003 ,مدتعلخ .ل وعصقل - 
7.م ,1973 ..'1]ظ!] لامدممره0) عمتطكتاطيظ ععزععواظ مموعمعمم باولا 


)0 د. العصبى. مرجع سبق ذكره. ص 7١‏ 
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؟ - العقود محددة الفئة 01153©1© 0011-0112©6لا : 


تقسم الأعمال في هذا النوع من العقود إلى بنودء ويوضع لكل بند منها سعر. ويقدم 
المقاول عطاءه وفقا لبنود الأعمال المطلوبة على أساس تحديد سعر لكل بند أعمال. وعلى 
سبيل المثال» قد يُطلب من المقاول تحديد سعر لكل ياردة مكعبة للحفر والردم» أو كل متر 
م د عاد الوحدات المحددة في المفاولة: ويدف لعفاو ل طلنبة ديل 
فئات البثود يثسنية مَعيئة!'!؛ 
ويُستخدم العقد محدد الفئة غالبا عندما تكون الكميات الشاملة لوحدات الأعمال غير معروفة 
إلى حد ماء وفي العادة يقدر المهندس كميات وحدات الأعمال أثناء تصميم المشروع. ومع 
ذلك فإن هذا التقدير يكون غالبا غير دقيقاء ولا يستخدم لتحديد أجر المقاول. وبعد إنتهاء 
المشروع يقوم المقاول بقياس الوحدات الإجمالية للعمل. ويُعرف هذا القياس النهائي عادة باسم 
'التقدير النهائي" 651117316 131): ثم يتحدد عندئذ المبلغ الذى يدفعه المالك إلى المقاول عن 
طريق ضرب إجمالى وحدات العمل المنجز فعلا في السعر المقدم من المقاول لكل وحدة عمل 
5 :1" 0 
منجره 2. 


"- عقود التكلفة والأجر 0111136©1© ©5-18ناأم-051» : 


يتضمن هذا النوع من العقود النوعين الفرعيين التاليين: 
أ- عفد التكلفة مع أجر ثابت 00131 عع]-لع<أ]-5لاام-2051) 
ب- عقد التكلفة مع نسبة مئوية من التكلفة 001712261 ©105-06]/060130م-0051) 


وفي عقد التكلفة مع نسبة مئوية من التكلفة 601152601 5-0870217130©6لاأم-0051 
يتعهد المالك بأن يدفع للمقاول التكلفة الفعلية لبناء المشروع مضافا إليها نسبة مئوية من التكلفة 
في مقابل خدماته؛ ويتم بين المالك والمقاول الإنشائى التفاوض حول النسبة المئوية للتكلفة 
المضافة (التي تمثل في الواقع الربح المدفوع للمقاول). 


ويستخدم عقد التكلفة مع أجر ثابت 001/301 1<60-166]-05|م-06051 الان كبديل لعقد 
التكلفة مع النسبة المئوية. وفي هذا العقد يتعهد المالك بان يدفع للمقاول التكاليف المرتبطة 


)1( د. القصبىء. مرجع سبق ذكره. ص ٠١‏ 
)1 17١0ع‏ ناك .م0 ,الث .ل وعططول - 
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ببناء المشروع مضافا اليها أجرا ثابتا. ٠‏ وينم التفاوض حول 0 0 الثابت كما يحدث في 
عقد التكلفة مع النسبة المئوية. ويمثل الأجر الثابت ربح المقاول7). 


؛ - عقد المقاولة مع ضمان أقصى تكلفة 6011152361 17731111014117 0113253111660 : 


يتعهد المالك بموجب هذا العقد بأن يدفع للمقاول أجرا ثابتا أو نسبة من تكاليف المشروع 
مقابل خدماته.ء وفي المقابل يضمن المقاول للمالك أنه سيقوم بإنجاز المشروع وفقا 
للمواصفات. كما يضمن أن .لا تزيد التكلفة الإجمالية التى يتحملها المالك للمشروع عن حد 
أقصى معين للتكلفة. وفي حالة تجاوز تكلفة المشروع لهذا الحد الأقصى يتحمل المقاول هذه 
الزيادة. ومن ثم يضمن المالك - في هذا العقد - أن لا تتجاوز تكاليف المشروع الحد الأقصى 
الذى حدده للتكاليف. ويعتبر عقد المقاولة مع ضمان أقصى تكلفة مجرد شكل من أشكال عقد 
التكلفه والأجر مع تحديد حد أقصى للتكلفة التى يتحملها المالك7"). 


ه- عقد التكلفة مع نسبة متناقصة من الأجر 011113©1© ©5110190-562316-16: 


يعتبر هذا النوع من العقود شكلا من أشكال عقد التكلفة مع نسبة مئوية من التكلفة» حيث 
يقل أجر المقاول كلما زادت تكاليف المشروع. ويهدف هذا النوع من العقود 0 
المقاول على تقليل تكاليف المشروع عند أدنى حد ممكن7. 


مراحل تنفيذ عقد الإنشاءات: 


يتميز عقد الاعمال الانشائية -عما عداه من العقود - بأنه يجمع بين ثلاثة أطراف 
رئيسية؛ هي: المالك والمهندس والمقاول. وسواء كان مالك المشروع فردا أو شركة أو جهة 
إدارة فان المالك يعد مسئولا عن تحديد المشروع ووضع الميزانية لتمويله. وعندما يهتم 
المالك بمشروع ما فإنه عادة يوظف مهندسا مدنيا !6070166 [أ/اأ© أو مهندسا معماريا 
20111601 أو كلاهما لمتابعة المشروج نيابة عنه. ثم يقوم المالك بعد ذلك بإسناد المشروع 
إلى مقاول لتنفيذه. وبعض المشروعات تتطلب مهندسا معماريا 3101011601 لوضع 
التصميمات الشاملة. بينما تتطلب مشروعات أخرى مهندسا مدنيا ؛/© 6001976 |ألاأ0 لوضع 
تصميم يحقق أكبر وفر مالى وأكبر قدر من السلامة. ويتطلب العديد من المشروعات خدمات 
كلا من المهندس المعمارى والمهندس المدنى. ويشار إلى المشروعات المصممة من جانب 


)0( 9 - 58 مم نط1 - 
)س( 0 .م .نط1 - 


0( 0 .م .للط1 - 
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مهندسين معماريين فقط باسم "مشروعات إنشاء المبانى" " 60651101101 و5ألاأناط 
5 »© بينما يشار إلى المشروعات التى يصممها مهندسون مدنيون فقط باسم 
مشروعات الإنشاءات الهندسية "0]0[6©]5 00051001101 ومأمععمأومه!. 


ويعد المهندس مسئولا عن الرسومات والمواصفات لمشروعات المالك. والإشراف على 
إنشاء المشروع. ويدفع المالك عادة أجر المهندس إما على أساس العمل بالساعه 21 01 
165 8010388 أو في صورة نسبة مئوية من اجمالى التكلفة» أو على أساس أجر ثابت. 
ويتم اختيار المهندس عادة من خلال التفاوضء وذلك على أساس الخبرات السابقه للمهندس. 
وعلى الرغم من أنه في أغلب الحالات يكون مالك المشروع الإنشائي». والمهندسء والمقاول 
* أفراد أو شركات منفصلين تماما عن بعضهم البعضء فإن المهندس يكون أحيانا تابعا 
لشركة المالك. ويقوم العديد من الشركات الكبيرة بتصميم مشروعاتها الإنشائية والإشراف 
عليها. وفي هذه الحالة يصبح المالك والمهندس شخصا واحدا. وأحيانا يكون المقاول العام 
والمهندس أيضا شخصا واحدا. وفي هذه المشروعات يصمم نفس الفرد أو نفس الشركة 
المشروع ويبنيه في أن واحد. ويشار غالبا إلى هذا النوع من المشروعات بعبارة "مشروع 
تصميم وبناء" 070[2061 لإأناط-06519 او بعبارة "مشروع تسليم مفتاح" لاع»!-7انا!" 
م" ". 


وفي عفد الإدارة 0601715361 5030306076001 يوظف المالك مديرا للإنشاءات 
25206 011017 ]005 يتولى الإشراف على تصميم مشروع المالك وتمويله وبنائه. 
ويكون مدير الإنشاءات مسئولا عن اختياا (إما عن طريق التفاوض أو العطاءات التنافسية) 
المهندس ومقاولي المشروع وأي استشاريين آخرين مطلوبين؛ والإشراف عليهم. ويوضح 
الشكل التالي هذه العلاقة: 


)0( 30 .م ءلتطا - 


0 30 .م ,للط1 - 


المالك 
' 


مدير الإنشاءات 


لخ كت 


المقاو 1 العام المهندمن 
| | 


مقاول من الباطن مقاول من الباطن 


شكل ("): عقد الإدارة 


وفي التسلسل العادي للأمور يصمم مالك المشروع الإنشائى (أو مهندسه) المشروع ويقوم 
بالتخطيط له وتدبير وسائل تمويله, ويحصل على حق الاستطراق الضرورى له -01- أطو" 
/إ3لاا. ويبدأ بعد ذلك المالك أومهندسه في البحث عن المقاول الإنشائى المناسب لإتمام عملية 
اله وتأخذ عملية دخول المالك في ترتيب ما مع المقاول أحد شكلين؛ الأول: ا 

تقديم العطاءات التنافسية وهو ما يحدث في أغلب المشروعات الإنشائية إلأسيما المشروعات 
العامة)» والثاني: عن طريق التفاوض (لا سيما في المشروعات الصغيرة)!"). 


وفور تلقى وتائق العقد الإنشائى 0061016115 00212016 00551061105 يحدد 
المقاول الذى سيتم في مقابله بناء مشروع المالك. ويتضمن هذا الثمن التكلفة التى يقدرها 
المقاول لبناء المشروع مضافا اليها الربح الذى يرغب في تحقيقه؛ وهو الثمن الذي يشار إليه 
غالبا باسم "عطاء أو عرض المقاول" 080521/م 06 010 0001/20101'5. ثم يقدم هذا 
العطاء في مظروف مختوم 161088© 582180 إلى المالك قبل الموعد المحدد لفتح 
المظاريف. ويحدد عادة موعد ومكان فتح العطاءات في التعليمات الواردة في الوثائق المرسلة 
إلى المقاول. 


وبعد فحص العطاءات يتحدد "أقل عطاء مسئول" 010 6ا5أكموم5ه؟ أوعللاه| عطاء 
وتعنى عبارة "عطاء مسئول“ 0 95001051516 استبعاد العطاءات المصحوبة بأخطاء 
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جسيمة 1055© 01055 حتى ولو كانت أقل العطاءات. ومن الناحية النظرية يعتبر المقاول 
ملتزما بعطائه بموجب تأمين العطاء. وبعد تحديد أقل عطاء مسئول 51عل/لان| ©طآا 
0 6500051616 يبدأ المالك أو المهندس التابع له في مقارنة العطاء بتقديرات المهندس 
لتكاليف المشروع. وإذا تبين إن قيمة العطاء أعلى بكثير من هذه التقديرات» وليس هناك أي 
خطأ واضح في التقدير - يجوز للمالك أن يقرر عدم ترسية العقد على أى من المقاولين. كما 
يجوز له ان يعلن من جديد عن مشروعه في وقت لاحقء أو أن يعيد تصميم مشروعه أو 
حتى يوقف خططه لبناء المشروع. وإذا رؤى أن أقل عطاء مسئول يعتبر معقولا في ضوء 
تقديرات المهندس - يقوم المالك عندئذ بترسية العقد على المقاول صاحب هذا العطاء. وبسبب 
أهمية أن يكون العطاء المقدم هو أقل العطاءات يجب ان يحتفظ المقاول بسرية عطائه حتى 
يتم إعلان فوزه. ويوضح الشكل (5) المراحل التي تتم حتى تتم ترسية العقد على المقاول. 


تحديد المالك للمشروع 
تكليف المهندس 
وثالق ايند | تقدير المهدراً 


سس 
لتكلده اليدوويع 
اعتماد المالك للمشروع 


الاعلان عن المشروع 
وإعداد وثائق العقد 


تفديم المقاولين العطاءات 


00-7 


عملية كد المظاريف 


شكل (؛): مراحل ترسية العقد على المقاول عن طريق المناقصة(). 
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5 الفصل الرابع عقد الإنشاءات العامه 


وفي حالة العقود التي تتم عن طريق التفاوض 601113015 7600113160, يمكن أن تبدأ 
أعمال الإنشاءات في المشروع قبل إتمام المخططات والمواصفات. وفي هذه الحالة يوقع 
الماللك خطاب نوايا 171601 01 )©1681 3 مع المقاول. وهذا الخطاب يؤكد للمقاول إنه 
سيتلقى أجرا عن خدماته حتى ولو لم يتم توقيع العقد النهائى بسبب عدم إنهاء الرسومات 
والمواصفات. ويتضمن هذا المبلغ التكاليف التى تكبدها المقاول مضافا إليها أجرا ثابتا أو نسبة 
مئوية من تكاليف المشروع يتم التفاوض عليهما(". 


حساب الكمبات 011300111165 )01 - ولأكاة 1 : 


يعرف مصطلح حساب الكميات في أمريكا باسم 011300111185 ]1316100-01 بينما يعرف 
في بريطانيا باسم /لإ©17لا5 014310119 . ويطلق عادة مصطلح حساب الكميات على عملية 
تقسيم المشروع إلى بنود أعمال محددة وتحديد كمية مختلف البنود. وتوصف الجودة المطلوبة 
للمواد المستخدمة لكميات بنود الأعمال» وأساليب الإنشاء المستخدمة لإنجاز وحدات الاعمال 
في مواصفات المشروع(". ويتيح حساب الكميات المعلومات الضرورية للمقاول لتخطيط 
المشروع الإنشائى وتحديد فئاته وتقدير تكاليف بنائه. وهناك عدة شركات استشارية 
متخصصة في اجراء حسابات الكميات. ومن المألوف في عدد من الدول أن يتم حساب 
الكميات عن طريق شخص أو شركة غير المقاول. 


وفي بريطانيا - يعرف الأفراد المسئولون عن حساب الكميات باسم [9014لا|0 
65/الاة: أي 'حاسبي الكميات". أما في الولايات المتحدة فإن من المعتاد أن يقوم 
المقاول بنفسه بهذه العملية. وتهدف عملية حساب الكميات إلى تحديد مختلف كميات بنود 
الأعمال حتى يستطيع المقاول تخطيط وإنشاء المشروع» وتفدير التكلفة التى سيتحملها فى بناء 
المشروع ('. وفي مصر يقوم بهذه العملية ما يعرف باسم 'مهندس الحصر" أو “المهندس 
الفنى" أو "المكتب الفنى". 


وينبغي على المقاول إن يتبع إجراءات معينة عند حساب كميات الأعمال. وهذه 
الإجراءات تتضمن اتباع ترتيب معين لحساب الكميات. وهذا الترتيب يتم عادة على النحو 
التالي: 1 
-١‏ أعمال الخرسانة 600 
؟- أعمال البناء الحجرى »2 /[735011] 


)0( 3 .م ,0ذ15] - 
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"- أعمال النجارة لانأضصعم03 

؛ - أعمال التشطيبات ‏ 12/2065 وطاطذاما) 

- أعمال الحفر 60001 
- موقع العمل ع5 عامننا 

- البدائل تاميقت 201 


المغازى القانونية لعقود الانشاءات 


عند تقييم جدوى مشروع ما ينبغى على المقاول أن يحترس من المغازى القانونية المتصلة 
بعقد المشروع. إذ أن عدم إدراك المقاول لجوانب العقد قد يؤدى إلى تحميله مصاريف غير 
متوقعة وهو ما يمكن أن يؤدى إلى انعدام الربح من المشروع بل وربما إفلاس المقاول. 
وعلى سبيل المثال - فإن العقد قد يجعل المقاول مسئولاعن الأضرار الناتجة عن التأخر في 
إنجاز المشروع., فإذا تجاهل المقاول هذا البند فإنه قد يتحمل تكاليف مضافة غير متوقعة لبناء 
المشروع. واذا تجاوزت هذه التكاليف الإضافية حد الربح المحدد للمقاول فإنه سوف يخسر. 
ولذلك. فاإن العديد من المقاولين لديهم محامين متفرغين داخل شركاتهم لمساعدتهم في تفسير 
عقود الإنشاءات. 


ويعتبر العقد إتفاقا بين طرفين أو أكثر مؤهلين لعمل شيئ قانوني» يعطى بمقتضاه طرف 
ما وعدا للطرف الآخر مقابل وعد أوعمل من الطرف الآخر. وهذا الإتفاق ينبغى أن يحتوى 
على ايجاب وقبول. ويعتبر الإعلان عن المناقصة مجرد "عرض" ومن ثم فإنه لا يعتبر عقدا. 
وشأن أى عقد. يتطلب عقد الإنشاءات أن تكون أطرافه مؤهلة قانونا 616/1م00© لإال602| 
للدخول في العقد. ولدلك لا يجوز أن يكون أحد أطراف العقد ‏ شخص قاصر أ0طاما أو 
مجنون ©10531. ومن ثم تعتبر الشركات غير المخولة قانونا للدخول في عقود الإنشاءات 
أطرافا غير مؤهلة. وفى عدة ولايات في الولايات المتحدة الأمريكية؛ء ينبغي أن يكون 
المقاولون مرخصين لأداء نوع معين من الأعمال: اي إذا لم يكن 5 مرخصا لأداء 
عمل معين فانه لا يمكنه الدخول في عقد لأداء هذا العمل! 


وتعتبر العقود التى 5-6 لوائح السلطات المحلية أو السياسات العامة غير قانونية. 
وبالطبع يتطلب العقد القانونى أن يكون هناك تبادل للوعود. وفي عقود الإنشاءات - يتعهد 
المقاول عادة ببناء مشروع المالك طبقا لمواصفات المالك في مقابل وعد من المالك بأن يدفع 
للمقاول مبلغا من المال يوضح في عطاء المقاول 810 00171130101'5. ويدرج برنامج دفع 
المبالغ 0076115ال081 01 16نا5060 عادة في وعد المالك. ومن ثمء فإنه إذا عرض 
المقاول بناء مشروع المالك دون مقابلء. فإن ذلك لا يعد عقدا لأنه يفتقد إلى عنصر التبادل 
عو طة ع6 أ0 أمعمرعاع. 
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الفصل الرابع : عقد الإنشاءات العامه 


ويعتبر العقد صحيحا 3|0/ إذا كان ملزما لكلا الطرفين. ومن ثمء يكون العقد قابلا 
للإلغاء ©710321 إذا كان ملزما لطرف واحد فقط. ومن أمثله العقود القابلة للإلغاء» العقد 
الذي يكون أحد أطرافه طرف قاصر 0101. ويعتبر العقد باطلا 010/ اذا لم يكن ملزما 
دق طرف. 


ويحدد عقد الإنشاءات عادة الوقت المسموح به للمقاول لبناء المشروع. ويحدد هذا الوقت 
عادة في شكل أيام شمسية 02/5 6316002317 وليس أيام العمل الفعلية 013[/5 ©1أك|01/لاء 
ويقصد باليوم الشمسي 031 031610231 اليوم الكامل ومدته ١4‏ ساعه وفقا للتقويم. ويعنى 
ذلك ضمنا كل الأيام الشمسية بما في ذلك راحات نهاية الأسبوع والأجازاتء. ومن ثم لا 
تحتسب فترة بناء المشروع وفقا لأيام العمل فقطء وإنما تحسب وفقا لكل الأيام. . وفي بعض 
الحالات لا يحتوى العقد الإنشائى على فترة معينة يطلب من المقاول أن يكمل المشروع 
خلالها. وفي هذه الحالة ينتظر من المقاول أن يكمل المشروع في غضون فترة معقولة 
16 ©66825011316. ولأن مصطلح 'فترة معقولة" من الصعب تعريفه» فإن هذا يمكن أن 
يؤدى غالبا إلى ره قضايا فانونية يمن التقاول أو .مالك المشرو ع1" 


وإذا لم يكمل المقاول مشروع المالك خلال فترة العقد المسمز عرنها بكرن المقاول مخالفا 
للعقد. ٠‏ ويصبح مسئو لا عن دفع تعويضات للمالك. ويشار عادة إلى هذه التعويضات بعبارة 
'التعويضات المتفق عليها" 0231523065 1010103160!. ومن الصعب تحديد التعويضات 
المنفق:عليها النزتيطة بمشرؤع معين: ولوا مالك المسرراع عادة الى اننال قن افينة هذه 
التعويضات. وقد جرت العادة أن تقلل المحاكم المبالغ المقدرة من المالك لهذه التعويضات» 
0 إذا تبين أن المقاول مسئول عن دفع هذه نفو يت ناد النتيجة يمكن أن تكون 
مأساوية له('). 


وخلال الفترة الزمنية بين التوقيع على العقد حتى الإتمام النهائى للمشروعء قد تحدث عدة 
تغييرات للخطط والمواصفات الأصلية. وهذه التغييرات قد تنتج عن تغيير في بيئة العمل مثل 
إستقرار التربة أو إهمال غير مقصود لتفاصيل مطلوبة فى الخطط الإنشائية الأصلية؛ أو 
نتيجة تغيير رأى المالك أو المهندس() . 1 


ويؤدى تعديل الخطط الأصلية غالبا إلى مد فترة إتمام المشروع. وإذا تم هذا التعديل 
بمبادرة من المالك فإن المقاول لا يكون مسئولا عن الأضرار التى تلحق بالمالك نتيجة لمد 


)0( 5 1010 - 
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فترة إنجاز المشروع!' '. ويدرج مالك المشروع عادة أحكاما بخخحصوص هذه التعديلات في 
العقد الرئيسى. وعندما يحدث التغيير الفعلى في عملية الإنشاء يتم إصدار أمر تعديل 
:00 0583006 أو ما يسمى 3/3310" ويعتبر أمر التعديل بمثابة وصف مكتوب 
للتعديل المطلوب عملهء وهو يوضح كيفية وموعد أداء هذا العمل(). 


ويجوز إنهاء العقد بعدة طرق مختلفة. وعادة ينتهي العقد بطريقة طبيعية عندما يؤدى كلا 
من المالك والمقاول التزاماتهما. فبمجرد قبول المالك للمشروع كما بناه المقاول. وبمجرد تلقى 
المقاول المبالغ المتفق عليها للعمل الذى قام بهء فإنهما بذلك ينهيان العقد بمحض إراداتهما. 
ولكن للأسف. لا تنتهي كل العقود الإنشائية بأداء الطرفين لالتزاماتهماء إذ أن عقد الإنشاء قد 
ينتهى بسبب مخالفة العقد من جانب المالك أو من جانب المقاول. فقد لا يحقق المقاول تقدما 
معقولا في سير الأعمال الإنشائية؛ أو قد لا يكون بمقدوره تلبية الالتزامات المالية» أو أداء 
العمل طبقا للمواصفات. وكل هذه أسباب تشكل انتهاكا للعقد من جانب المقاول. ومن هناء 
يكون للمالك الحق في إنهاء العقد. وقد يدان المالك نفسه بانتهاك العقد إذا لم يدفع للمقاول 
مستحقاته طبقا للجدول المحدد للمدفوعات؛ أو إذا حاول تأخير المشروع. وفي هذه الحالة يحق 
للمقاول المطالبة بتعويضات. وأخيراء قد ينتهي العقد الإنشائي قبل موعده بالإتفاق المتبادل 
بين الطرفين نتيجة لمواجهة المقاول صعوبات مالية ورغبة المالك في إسناد العقد لطرف 


- 1610, 5 (0) 
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المبحث الثاني: وثائق عقد الإنشاءات العامة ه. م 


المبحث الثانى 
وثائق عقد الأنشاءات العامة 


تجمع وثائق العقد الانشائى بين الأطراف الثلاثة الرئيسية المشتركة في العملية الإنشائية؛ 
وهم: المالك والمهندس والمقاول. وتحدد وثائق العقد مسئولية كل طرف. وكلما أثيرت مسألة 
بين أطراف العقد تحدد محتويات وثائق العقد عادة الحل. وتلعب وثائق العقد دورا هاما في 
قرار المقاول بالنسبة لاختبار المشروع إذ يمكن من خلالها التعرف على المسئوليات القانونية 
للمقاول؛ وصعوبة أساليب الإنشاء المطلوبة» وكذلك حساب مخاطر المشروع. 

وتتضمن وثائق العقد عادة بالإضافة إلى الشروط اللائحية (التعليمات إلى مقدمي 
العطاءات) والنماذج المرافقة للعقد. الرسومات 0537271085 والمواصفات 6©1/12261055م5» 
والشروط العامة 020110985 [7613عع8 والشروط الخاصة 0070111085 [12ععم5: 
والملاحق 2006003: ونموذجٍ الاتفاق 487665067)6. وأحياناء يعتبر إعلان المالك عن 
المشروع. والتعليمات المخصصة لمقدمي العطاءات أيضا جزء! من وثائق العملية الإنشائية. 


وتعتبر الرسومات الإنشائية للمشروع 15 025]1001109» بدون شك أهم جزء 
في وثائق العقد الانشاني من حيث أنها تحيط المقاول الإنشائي بنوايا المالك والمهندس. وتظهر 
الرسومات الانشانية الأعمال الإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة 
الخخصة بالمشروع في شكل رسومات. وقد اتسع الأن نطاق استخدام رسومات معياريه 
5 5300135011220 في أنواع معينة من الأعمال الإنشائية» مثل إنشاء الكباري. 
وتمهيد الطرقء إلخ. وفي الغالب لا تشتمل رسومات المشروع التي يعدها المهندس على 
تفاصيل كافية عن المواد أو المعدات التي سيستخدمها المقاول لبناء المشروع. وهنا تستخدم 
'رسومات الشركة المصنعة" أو ما يطلق عليها اسم "رسومات التنفيذ" 0128/1085 م580 
لإعطاء مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه المواد أو المعدات. وتقدم "رسومات الشركة 
المصنعة " إلى المقاول والمهندس لاعتمادها. وتطلب هذه الرسومات عادة بالنسبة لبنود 
الأعمال التي يتم تصنيعها بعيدا عن موقع البناءء مثل حديد التسليح والإطارات المعدنية 
المفرغة للأبواب؛ إلخ("). 


وتصف مواصفات العمل الإنشائي 5060111021085 - بالكلمات وليس بالرسومات - 
المواد وأساليب البناء المستخدمة لتشييد المشروع. وتختلف المواصفات الإنشائية حسب نوع 
المشروع ومهارة كاتب المواصفات. ويمكن تعريف المواصفات بأنها وصف مادةء أو عملية» 
أو سلعة» أو شئ ما. وتهدف المواصفات الإنشائية إلى تدعيم وتفسير الرسومات والعقد عن 
طريق الوضق المسلسل والمفصل- لكل ابنذ أو شن يدخل في نطاق العمل المخدد في العقدا"!. 


6١ (0)‏ .م ,نط1 - 


ل 61 .م ,نط1 - 


الؤ الر ابيع ٠‏ عقد الانشاءات العامه 
205 لفصل الرابع : عقد ال عات 


وتأخذ المواصفات الإنشائية عادة أحد شكلين هما: "مواصفات الأساليب" 106002005 
65 ومواصفات المحصلة النهائية 5661116201085 ]600-565101. ويشار 
غالبا إلى "مواصفات الأساليب" بعبارة "مواصفات المواد" 11122085ع66م5 [222]6212ء أو 
"مواصفات أسلوب التنفيذ"' 6©141221410585م5 م7/0111132511. ويشار غالبا إلى مواصفات 
المحصلة النهائية بعبارة "مواصفات التنفيذ" 66©11122]1025م5 761101102211026 0 


وتتضمن المشروعات الإنشائية استخدام عدة أساليب إنشائية» ويتم بناؤها في سلسلة من 
الخطوات. وتتطلب "مواصفات الأساليب" من المقاول أن يتكيف مع المواصفات في كل خطوة 
أو أسلوب في بناء المشروع. وهذا النوع من المواصفات يتطلب إشرافا كثيرا من المالك أو 
من ممثله. ويكون المقاول معفي من المسئولية نسبيا بمجرد إنهاء المشروع على أساس 
امن انك قد المتها ركه امو فاتك لضاء يذاء المشيرو و 112 . 


ومن ناحية أخرى لا تتطلب 'مواصفات التنفيذ" من المقاول سوى تلبية المواصفات بمجرد 
إنهاء المشروع. وهذا يسمح للمقاول باستخدام أكثر الوسائل فعالية في بناء المشروع على 
أساس افتراض أن المشروع النهائي يلبى المواصفات. وفي هذه الحالة تقل تكاليف الإشراف 
التي يتحملها المالك. ويشجع هذا النوع من المواصفات المقاول على اتخاذ مبادرات من 
جانبه. ومع ذلك. فان مواصفات المحصلة النهائية تفرض على المقاول المسئولية الكاملة عن 
المشروع بمجرد بنائه. ويكون المقاول عادة مسئولا عن تنفيذ مشروعه لفترة زمنية محددة 
بعد انتهائه. وإذا ثبت وجود عيب ما في المشروع خلال هذه الفترة فان المقاول يكون مسئولا 
عن أية خسارة ويتحمل تلك الخسارة. وعم دلق فزن ربيب كله يكلف اتير انه أصبحت 

مواصفات التنفيذ تستخدم في المشروعات الإنشائية7). 


وتتضمن الشروط العامة عادة في بدايتها مادة خاصة بالتعاريف. وفي هذه المادة يتم 
اعطاء معاني محددة للمصطلحات والكلمات والعبارات التي سيرد ذكرها بشكل متكرر في 


الشروط العامة للعقد. وسوف يتضح لنا ذلك من خلال نموذج الشروط العامة الذي سنناقشة 
فيما بعد. 


وتصف الشروط العامة 0520101055© 626131ع العلاقة المرغوبة بين أطراف العقد خلال 
تنفيذ العقد. وهذه العلاقات المرغوبة تتمشى عادة مع الممارسات المرعية في صناعة 


)00( 2 .م .1010 - 
0( [6 .م 0ن[ - 


0( 2 .م ,1010 - 


المبحث الثاني: وثائق عفد الإنشاءات العامة .م 


الإنتشاءات. وتتناول الشروط العامة بنودا متل حقوق المقاول ومسئولياته» وسلطة المهندس». 
والمدفوعات» وإنجاز المشروعء وحقوق المالكء والمنازعات؛ وإنهاء العقد("). 


وفي الغالب. تقوم جهات الإدارة التي تمارس أنواعا متكررة من المشروعات الإنشائية 
باعداد كراسة شروط عامة موحدة لمشروعاتها. ومن أمثله ذلك كراسات الشروط العامة التى 
تعدها مختلف فروع الحكومة الفيدرالية الأمريكية» بل وحتى الحكومات في الولايات 
والمحليات في الولايات المتحدة الأمريكيةء وكذلك في مصر ودول أخرى كثيرة. 


وتعتبر الشروط الخاصة 0020161015 5060121 امتداد للشروط العامة» وتتناول الشروط 
الخاصة أمورا مثل المعدات التي يقدمها المالك. والعلاقات الإدارية غير المألوفة. 
والتعويضات المتفق عليهاء وفئات الأجور السارية» إلخ"). 


وتتضمن المللاحق 16 2 6) 16 التغييرات أو التصحيحات الذى قد يجريها المالك أو 
المهندس التابع له على وثائق العفد الأصلية خلال الفترة الممتدة من وقت إرسال الوثائق في 
البداية إلى المقاولين المؤهلين حتى وقت فتح عطاءات المشروع. وتعرف هذه التغييرات أو 
التصحيحات باسم 'الملاحق” 4062 وبموجب الشروط العامة يلتزم المهندس عادة 
بارسال الملاحق إلى كل الأطراف الذين تلقوا وثائق العقد الأصلية. وتصبح هذه الملاحق 
عندنذ جزءا من العقد. ويجب على المقاول دراستها عند تقديم عطائه للمشروع الانشائى(". 


وتتم عادة صياغة عقد الإنشاءات العامة في شكل نموذج اتفاق مقتضب 481©6©1706171. 
ويوضح نموذج الاتفاق العمل المطلوب أداؤهء والثمن الذي سيتم دفعه» مع بعض الفقرات عن 
الشروط الخاصة. كما يقدم الإطار الرسمي لتوقيعات وأختام الأطراف. ويختلف شكل نموذج 
الاتفاق من مشروع إلى آخر. ومع ذلك يمكن أن يكون نموذج الاتفاق في شكل نمطي. وعلى 
سبيل المثال يحتفظ المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين 01 ©105)1!01 صدء عملم ءطا! 
)طح 1شء والجمعية الامريكية للمهندسين المدنيين 10711ل) 01 /إأعلء50 مدء71علمك عط 
75 و والمقاولون العموميون المتحدون الأمريكيون 0626721 4550012060 عطاأا 
62 01 0061301015 ) بنمادج موحدة لاتفاق الأعمال الإنشائية!؟). 
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وسوف نعرض فيما يلي النماذج التالية لعقد الإنشاءات العامة: 


انمؤذع:(١'):‏ الشروط العامة لعقد الإنشاءات القامة: 

- نموذج (ب): الشروط الخاصة لعقد الإنشاءات العامة. 

- نموذج (ج): صيغة نموذجية لعقد إنشاء طريق من إعداد وزارة المواصلات السعودية 
- نموذج (د): عقد تجديد مستشفي عام. 
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الفصل الرابع ٠‏ عقد الإنشاءات العامه 


شروط العقد 


أ- عام 
١‏ - تعريفات 
١-١‏ المصطلحات المعرفة فى بيانات 


شروطا العقد ولكنها تحتفظل 
الحروف الأولى الكبيرة لتحديد 


القبول: يعنى تاريخ خروج العقد إلى 
القبول الصبادن هرة صباحب العمل: 


الحكم: يعنى الشخص المعين بشكل 
مشترك من كل من صاحب العمل 
والمقاول لحل المنازعات من الوهلة 
اناولى حسبما هو منصوص عليه في 
المادتين (5”. .)١5‏ ويحدّد اسم الحكم 
في بيانات العقد. 


حوادث التعويض: يقصد بها تلك 
الحوادث المحددة في المادة لق ( أدناه. 


تاريخ انتهاء الأعمال: يعنى التاريخ 
الذي يخطر فيه المهندس بان الأعمال 
يمكن استخدامها من جانب صاحب 
العمل. 


العقد: يقصد به العقد المبرم بين 
صتاحب: العكل و المقاوال: 


لةتعضع2) .م4 

1115 

عط دز لعملأعل ععة طعنتطبب حصدضةء 1 1.1 
لعماعل هذاه 706 ع3 18ة03آ أعه ام 
ألاط غع001152) 01 كمه1ائلمه0) عط صا 
.5 1560آع0 عاعطا مععمز 
لالأتأصعل1 ما لع5نا ععه كلأقتائما لمخلمة 0 
5كللاع) 01160 


عطا معطنت عنهل عطا 15 “عع ممامءععمة" 
0 1567لا 1210 عصقه أعه مم0 
تعناع.آ عط أ مماعهعاممن) عط نزط أماعمع] 


عطا ‏ لإ 0م1550 عع22مامعءعم ]0 
كت لا لمصطط 
0 عطا 15 “51غ2ع01نزلة" عط 


اعلا 0أمتصط عط لاط لإأغمامز لعغاماممم2 
5عانام 15ل ع 1أ0وع؟ 10 1ماع2 1م00 عط قله 
ماعط 0ع101/10م 25 ععمقاكما اكد عط دا 
عطا 01 عملمهم عط1 .25 له 24 5ع 5م01 
0112م عطا ما لعمقعل ذز عمنادء 0ن زلم 

000 
505 26 “كارعلا 252]01098عم 7ر00" 
ع0 تناع قعل 44 عد نه 1ن دز لعسملاعل 


عطا 15 ''ع021آ ممناءع[ مهن" عط 
عطا أهطا 01115 عععسمتعمظ عط معطبد 
كء لإلأمصصط عط نط لعدن عط وده 1ه /لآ 


أعمتامم عط 15 *اع2 امه" عط 
عطا لمة ععلزه[مصظط عط معء سباع 
00122101 


بيانات العقد: تحدد المستندات 
والمعلومات الأخرى التي تشكل العقد. 


الاعتبارية التي قبل صاحب العمل 
عطاءها لقفية الا قفا 


عطاء المقاول: يقصد به وثائق 
المناقصة التي تم استيفاؤها والمقدمة من 
المقاول الى صاحب العمل. 


سعر العقد: يقصد به السعر الموضح 
الأحكام العقد. 


الأيام: هي الايام الشمسية من منتصف 


و الشهو ل هي الشهو ر الشمسية حس”ب 


العيب: هو اي جزء من الاعمال لم 


صاحب العمل: هو الطرف الذي يوظف 
المقاول لتنفيذ الأعمال. 


آخر يعيّنه صاحب العمل ويخطر به 
المقازل. لتقام .معمك . ادوكس :وهو 
المسئول عن الإشراف على المقاول 


المبحث الثاني: وثائق عقد الإنشاءات العامة مم 


عطا 5ع«آع0 1022 أاعورام0)"" عطل 
5أعطأه لصضهة كأالمع ناعمل 
ع2 00 عط ع5 مسرم اعتطبن 


07 61501م 32 15 15مغع13مم 0" عطل1 
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عط 0 7ماع2 امه ) عط نز6 لع لسوطناد 
لاء لآ [ مما 
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0011 
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بقع76تلعمظط عط أه امعمععدامء: مز اأع2 10 
عط) عمتىأضعمند عم عاطتكدممدعء 15 ملب 


7 الفصم الرابع ٠‏ عقد الإنشاءات العامه 


المستحقة للمقاول» وتفييم 


بأعةعاصهه عطا 15162128 تمل0ة ,1ماعة و00 


واصدار عط 0) عل كألع0لإ2م ‏ 01[/1285امعن 


التعديللات للعقد. و تمديد الو قتء و تقييم 


ل 220 ك5ألا155 ,1ماع0232مهن 
58 أع012153 عطا © 221261005 
عا عمتلالة7 220 ,عم 08 5رم[أذمعاعرء 

كارع نا 11521011 6م0011) 


المعدات: هي آلات المقاول ومركباته 605'5ع6:2م00') عط) 15 ملظ" 
التي جلبها مؤقتا إلى الموقع لإنشاء غطعنامءط د5عاعتطء ا 0صة ‏ لإمعطتطعهوم 
الأعمال. أعلاتأكممء ه0) عاأزد عطا ما [[لعورممررع) 

1701 عط 


السعر المبدئي للعقد: هو سعر العقد 
في تاريخ قبول صاحب العمل خطيا 


للعطاء. 


التاريخ المستهدف لانتهاء الأعمال: 
هو التاريخ المستهدف فيه اإنهاء 
المقاول للأعمال» ويحدد >التاريخ 
المستهدف لانتهاء الأعمال في بيانات 
العقد . ولا يجور مراجعة التاريخ 
المستهدف لانتهاء الأعمال الا بواسطة 
المهندس عن طريق إصدار تمديد 
للوقت. 


التجهيزات: أي جزء متكامل من 
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ع1 .022آ أعدناممن) عط مز 0مع7أ1زاععم5 ذا 
ع6 لإهط غ036[ «ماع امه لعلمعام] 
لاط “عع متعمظ عطا لإط لزلمه لعدذالاع2 

. 116 01 2125102 21 28 أناذ5ا 


عطا 01 2156م [ورععاما لامه 15 '“أمواط'“ 


الأعمال له وظيفة ميكانيكيق. أو .[وأ1مقطءعم ‏ 2 عوط مغ وعارما 
كهربائية. أو اليكترونية» أو كيميائية. [70103عطء 08م عتمماعع1[ء ,لوعلماععاء 
1 


الموقع: هو المنطقة المحددة بهذا 


تقارير معاينة الموقع: ‏ هي تلك 
المدرجة في وثائق المناقصة. وهى 
تقارير فعلية وتفسيرية لأوضاع 
الأرض والمياه الجوفية في الموقع. 


طعناذ 5ه ع0 11ع0 معنح علطا 15 ”مك“ عل" 
ع3 00ن) عطا درا 


05 ع3 *0115مع]1 100ا2عنادء127 عالؤ" 
4 عط م1 لعلناعمز عرعسد طعنطن 
لمة لقناعة1 ع2 لضة الع ملعمل 
020 ع7 أنا20 5ازممع] ع/ا1أجاع1م61 ا 
.51 عطأ غ2 5م020110ء ع2 لص تامع لمج 


تاريخ البدء: منصوص عليه في 


يمكن فيه للمقاول أن يبدأ العمل 
الموضح في العقد. وليس من 
الضروري أن يتوافق مع أي من 
تواريخ حيازة الموقع. 


المقاول من الباطن: هو أي شخص أو 
جهة اعتبارية مرتبط بعقد مع المقاول 
لتنفيذ جزء من العمل المنصوص عليه 
في العقد يتضمن العمل في الموقع. 


الأعمال المؤقتة: هي الأعمال التي 
يصممها ويشيدها ويركبها ويزيلها 
المقاول والمطلوبة لإنشاء أو تركيب 
الأعمال. 


التعديل: هو تكليف موجه من المهندس 
يزدى الى تغيير الأعمال. 


الأعمال: هي ما يتطلب العقد من 
المقاول تشييده. وتركيبة؛ وتسليمه إلى 


كح العمل 

” - التفسير 

١-1‏ في تفسير شروط العقد هذه. 
يعنى المفرد الجمع. والمذكر 


المؤنث. والعكس صحيح. ولبس 
للعناوين والإحالات المرجعية بين 
المواد أي مغزرى. وتحمل الكلمات 
معناها العادي في لغة العقد ما لم 


المبحث الثاني: وثائق عقد الإنشاءات العامة هم 


عطا 10 معلازع 15 "ع)03[ )2موعك" عل 
عطا معطت عتمل عط 15 غ1 .12هجآ اعم امم 
عط مه 1ع0/ةا ععمع01171© قلت 2001130101 
لا[655211ع526 أمم 0065 غ[ 6أعوعاممء 
51 عطا ]0 الإمة طازط عل1عمام 

2055655101 5. 


07 1501م 32 15 01“5ع0252عط 50 4م 
أع00112© 5 كقط طنط /إل0ط ع0126م1م60 
351م 2 اناه ل775دء 0 1مأعةناممك عط طأانن 
طعتطنت أعدعاممء عط م1 علرمط عط 01 

.51 عطا جه علره/ دعل بااعما 


5ك011ة ‏ عبد "117/015 0121م ع1" 
لمه .لع1لأقاكمآا ,لعأعتضاكهمء ,لعمعاوعل 
ع5 لطعتطنة «مأعدعامه) عط لإ6 لع/املرعم 
لاك ,0 ممأأعيضاكممء :10 لعلععر 

7/0215 عط 1ه 


معلاع 109أع0 ك1 30 15 1730190101 لكر 
عطا كعاعولا طعتطد مععماومط عط بوط 
11/١‏ 


اعمناممء عط أقطد عرد "1101 ع1 
بأ علاتأكممء م) «مأعو نم00 عطا دع لنيالع] 
الإو اأمصاط عط ما ععلاه لتتقط ممه ,للهاكضا 


10 1601 

كن كممأتللممء عوعطا عتلأاع1م2عاد1 هط 2.1 
تأدكناام د5صوعممر هدلج عوأناعطاك ,اع )ممه 
ةل عنالا لقة ,عأقسة؟ كمقعم مكله علفدر 
عع بلاعط عنعن ومعزع]ء1-وو0ك لمد 5م مللنء 1 
05ر7 بععمقءتأمعاد مم علاقط كعكياوات 
عل ممصن ممتصيعم التصسضمم عتغط) عتقط 
ححء امن )امه عط 01 عم لاعصنا 
لعسمقكعل زالمء 1 أاععم5 


"15 


؟-؟ في حالة ورود نص محدد في 
بيانات العقد عن انتهاء الأعمال 
في أحد الأقسام تسرى الإحالات 
في شروط العقد إلى تاريخ انتهاء 
الأعمال والتاريخغ المستهدف 
لانتهاء الأعمال على أي قسم من 
الأعمال (فيما عدا الإحالات إلى 
تاريخ انتهاء الأعمال والتاريخ 
المستهدف لانتهاء الأعمال بالنسبة 
لكل الأعمال). 


"- اللغة والقانون 

١-'“'‏ لغة العقد والقانون الذي يخضع 
له العقد موضحين في بيانات 
العقد. 


:- قرارات المهندس 

١-5‏ المهندس هو الذي يقرر الأمور 
الإنشائية بين صاحب العمل 
والمقاول بشكل نزيه وحيادي. 


5- التفويض 

١-5‏ يجوز للمهندس أن يفوض أي 
من واجباته ومسئولياته إلى 
بعد إخطار المقاول ويجوز له 
إلغاء أي تفويضص بعد إخطار 
اعقاو 


كت البلاغات 

١-5‏ للا تسرى البلاغات بين 
الأطراف المشار إليها في الشروط 
إلا عندما تكون مكتوبة. ولا 
يسرى أي إخطار إلا بعد استلامه. 
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لع1اععم؟ 15 ملاع أمطرمهء لقنره1اعع5 11 2.2 
10 5ع 16125627 ,10213 أع152امه0) عطا را 
عط مغ أع12اهممء 01 11005لطمك عطا 
20 ,غ102 نرمناع1ممرهمن) عط ,لم117 
(«ماع1مدرهن) لعلرعام1 عط 
كته عط 01 دملاعع5 لإمة مغ لإأممة 
عطا ها 5عم7رع2ع1ه طقطا «رعطاه) 
ع1 220 10238 «رمناعامصسه0 
أ عامطبت عط ,م1 عند»ط «مملععام مره 
.ه1١‏ عط 


/لاهآ 2110 1211811286 .3 

لطة أعمناصمهء عط 01 عع دناعمج! ع1 3.1 
25 أعدتاممه عطا عمتممعم لامع لد[ عطا 
أعدنادهن) عطا مز 51260 


4. 21181116615 5 

ع10ع06 ها 5[ #ععلزومظ عط1 4.1 
عط ومع اع 15ع] 2ط 10112[1اع ل ناكام 
لالتلة؟ «ماع ةمه عطا لتة رعلا امموظ 
./221211م 112 2110 


أوزى نات ك9 لتم 
01 لاله عادععاع0 لإهمط عع راع لظ ع1 5.1 
0) 1111165كممم5ع7 350 د5ع انل كتلط 
عطا 0) أامععءاء عأممعم ععطاه 
عطا عمألا0)14م 7ع22 7مندء للد زلم 
لام أععمدهء لإهمم لمة مامه مم0 
ع6 201128 #عكد «منوععاعل 

0001172101 


2 9 

5 عع لاأع 5‏ 710211035 لامتطره © 6.1 
عط 8ه[ ها ل0عرعأاع مرج لزءزطبب 
معطلا نإأده علاتاععللء عنج ووموتلووء 
علالأععل1ء 15 ععتامم ىم .عم لامر وز 
ع 1ع ع1 15 )ل معطب نزاوه 


المبحث الثاني: وثائق عقد الإنشاءات العامة 0م 


- التعاقد من الباطن 7.0000 
/ا-١‏ يجوز للمقاول أن يتعاقد من )ع22)ممءطا5 '[203 07)ع02053© ع1 7.1 
الباطن بإذن من المهندسء. ولكن- /عع15اع م8 عط 01 م15وةتتوععم عط طغتبن 
لا يجوز له التنازل عن العقد ]ع02]52') عط] 2551828 ]20 'إ53 ألناط 
بدون موافقة كتابية من صاحب 6) 601 [2/٠709مم 32‏ عط) أناهط]1انت 
العمل. ولا يغير التعاقد من الباطن- .11)108/نا 1 أعلز0 ممع 
التزامات المقاول. عطا ,غ31 غ00 5ع00 105اع2اممء6تناد 

.5 | [أط0 1*5م0اءع 0002 


- المقاولون الآخرون 011161-75 .8 
١-4‏ يتعاون المقاول ويستخدم الموقع ‏ 200 ع0-006:21© 0غ 5[ 0001720101 1216 8.1 
مشاركة مع المقاولين الآخرين. ,02]:2]015© 7ع5أ0 طغانت عازو عط) عمواد 
والسلطات العامة. والمرافق. ©6) 00 .ىء])أ[ن)نا ,كع])لمط)ناة عناطنام 
وصاحب العمل بين التواريخ 10 معلااع 5عغأ3ل عطأا عع جاع عع لإمأملوط 
الموضحة في برنامج المقاولين 11 .5:ماعة امم ععطاه 01 عاسلعطءة عطا 
الأخرين:- كما «يتعهد ٠‏ بتقديم فيك 1065 1اعة] 0110م 0) 250 15 
تنلات ل كنمات! نيز حصسيها هو عا م لعطتقعدعل كه لدطعطا ه] 5عع1لازعد 

ٍ ف الدنا /192نلسطر نزاهمم معلا [مسرع ع1 .عا سلعطاءة 
موضح في البر م 32035 ليج ورويم هجون رعطه أو عانالعطعد عطا 
لصاحب العمل تعديل برنامج 8 


1 | مج 06 736025 طم غطخ 0113م 0غ ١آ‏ 
المقاولين الأخرين» وإخطار 0 0 8 ار 

١ 9‏ 150011121 
المقاول بهذا التعديل. 


1- الأفراد [5000مع2 .9 
١-1‏ يستخدم المقاول اما الأفراد #عط)ك نزهامطاء ما 15 7ماع12م60) 1656 .9.1 
الرئيسبين الواردة أسماؤهم في عط) هذ لعمهدقم اعممه5ءم لعا عط) 
كشف الأفراد الرئيسيين لتنفيذ [ع675022م 2 لإععا 01 عابالعان5 
المهام الموضحة في البرنامج أو ع7 .«عءعمزع50 عط) لاط 10760مم2 
أفراد آخرين يوافق عليهم 0560م00م ع0ماممه [أأبن رعءمزعمظ 
المهندس. ولن يوافق المهندس /8إا0121 أعمصوىنم لزع! 01 العررعع نامع 
على اقتراح بتغيير الأفراد 300 ,5ء)1[ئزط2 ,كم0أغهء2111نان ؟أعطا ]1 
الرئيسيين الا إذا كانت مؤهلاتهم 5ه أقناوء عه ععءمعلرعمناء أمواعاءر 
وقدراتهم وخبراتهم ذات العلاقة اءع0موو7عم عط) ؟ه ع5ه0ط) طقطا ؟عغاء6 
مساوية للافراد المدون أسماؤ هم عانالعطءة عط مز لع او ذ! 

في الكشف أو أفضل منهم. 


9-؟ إذا طلب المهندس من المقاول «,0اعن)م0© عط ككاكة تععمتعم8 عط 11 9.2 
إبعاد أحد موظفيه أو أحد العاملين خ 15 طبلا 61501م 23 17600176 0] 
لديه وأوضح الأسباب التي تدعوه ع[,0/ل ولط ,0 5)2/6 كلط 01 عءطلعط 
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الى ذلك. يجب على المقاول أن 
في غضون سبعة أيام؛ ومن أنه لم 
في العقد. 


عطا ,35025ع5 كلط 5ع)5]2 للة عع1012 
عط أغلطا عتناقمطعء 0غ 15 78ماع 3م00 
0 لالطالا غ511 عط 5عنلوع1 1501م 
60 11071117 20 كقط 220 0335 

3م00 عغطأا حا عتمتا عطا طأابنا 


-٠‏ التبعات التي يبتحمل مسئوليتها 
المقاول 
١-٠‏ يتحمل المقاول كل التبعات 


1515 01*5اع13 مم ) .10 
0غ 286 مهل 0 01 و1055 1ه 515 ااث 10.1 
[5503عم 01 320 لإأقعم10م 1621كلالام 


١ 


الناجمة عن فقدانت أو تلف 
ممتلكات ماديةء وكذلك إصابة 
ووفاة الأشخاص التى تنشأ خلال 
وفى أعقاب تنفيذ العقد فيما عدا 
التبعات المتوقعة. 


اك القيعات الكي' يتخب باستوليته] 


ماكب العمل 


١-١‏ يتحمل صاحب العمل التبعات 


المتوقعة وهى: )ا( بقدر ما تؤثر 
مباشرة على تنفيذ الأعمال في 
دولة صاحب العمل - تبعات 


الحرب. والأعمال العدائية, 
والتمرد. والثورةء وعصيان 


الجيش. أو اغتصاب السلطة؛ أو 
الحرب الأهلية» أو الشغب. أو 
الاضطراب السياسيء أو الفوضى 
(ما لم تقتصر على موظفي 
المقاول) والتلوث من أي وقود 
نوويء أو فضلات نووية. أو 
متفجرات سامة مشعة. أو (ب) 
أي سبب يرجع فقط لتصميم 
الاعمال فيما عدا تصميم 
المقاول. 


1 ع2215 اعلطنا طادعل 0ه لاانازماً 
عط 01 005006006 ط1[ لضة 
تعطأاه أعدعاممء عطا 01 ععمقطا تم لمعم 
عطا ع2 5طا!515 0عاععم<ء عط مقطا 

0) عط 01 9 1[لط زكممموع] 


1515 15علا10م0اظ ..11 


107 ع02511م5ع7 15 علا املظ عط1 11.1 


(2) ع25 طاعتطد كعاوء لعاععم<هء عطا 
عطا أعع كه لالاععزل لإعطا 25 12150121 
عطا هذ 17/025 عط 01 2ه1اناعععرء 
01 5ط!515 عط الإكآأضنامه 5*يعلا0[مصط 
01 ع2 .12102351012 ,5ع1]1[لأومط ونا 
مه 1لاعطع] ,26115 ماع11 
10111625 01 102اع 151011 ,101 اماع11 
,110 ,قلطا [الالك ,ع نلامم 0عم11ا5نا 07 
5 ) 7ع 01500‏ 075 105غأ0 مامه 
5 عط © لعاء اتاوع] 
00 22 ,(وععلإ10مزء 
17 015 أعن؟ عدع[عنام لامة 11013 
011 عل(اع 720103‏ 08 عغعوهنا 
عنال 2056© 3 (ط6) 08 , ع/17و10م<«ء 
.7/0115 عغطا 1ه مع ادعل عط مغ لإإء501 

معاوعل 101*5ع52م00) عطا مقطا #تعطاه 


12. 15012 التأمين‎ - ١ 
12.1 يوفر المقاول الغطاء التأميني  5 ,ع/امء 18206ناوم1 ع20110818 ع1‎ ١-١١ 
0 التالي باسمي صاحب العمل 108 0020:2605 عط لإط لعل1/اه2م هط‎ 
والمقاول معا عن الفترة من ع#علا0[م1 عط) 01 5ع30م مزمز عط‎ 
"تاريخ البدء"حتى نهاية 'فترة 100,عم عط 2م؟ رماع 22زمه© عط لمج‎ 
الاخطار بالعيوب" أو آخر 'فترة 04 2ع عط) 0) 223)6 )غ5 عط رمع‎ 
تصحيح العيوب' أيهما يتلو الآخر. ع5) 01 01 262100 ععناولظ واعع1عل عط‎ 
[35] 1061605 لكزناعع002)‎ 6 

12161 عط ذاعم اأعطء لطن 


أ- غطاءه ضد تلف ممتلكات #عطاه 60 ععدصصول أكمتدعد #علامك (3) 
أشخاص آخرين نتيجة لأعمال ع5 لاط 0ع5ئمةء '(أقعم50م 16'5ممعم 
المقاو ل أو تقضير م ,01551015 01 5اع2 0021121015 


ب-غطاء ضد الوفاة أو الإصابة التي لإتنازمز 2ه طغدع0 )5مندع2 6م (6) 
تلحق نتيجة لأعمال المقاول أو 0605*5ع00218© عطغ نط لعوناةء 


تقصيره بما يلي:- '0] 010155105 01 2615 
-١‏ أي شخص مصرح له بالتواجد 08 ع6 0غ 2105011260 006/ا32 (1) 
في الموقع. عزو عط 
- أي أشخاص أخرين ليسوا في 06م 352 هطبلا 1)165دم لرتط) (2) 
المو قع : .51 عط 0ه 
ج- غطاء ضد التلف الذي يلحق © 0) 0280286 أؤ5مند28 أعلامء (0) 
بالأعمال والمواد خلال الإنشاء. نال كلدمعنقه همه كلرمللا 
600551111211011 


5-7 يقدم المقاول بوالص وشهادات ‏ ع00مأباكما ,0! كعانءآتاموه لمه كععلءاامط 12.2 
5 0 لاعتمادها قبل 10 ؟ماعدةامم عطا لاط لععنالمءم ء6 ما عه 
التأمين إلى المهندس ل“اعتمادها قد ْ 
ن 2 5 - سانات العقد عط عرواعط 1001مم2 ,10 عععماعمة عط 
0 ل لي بد - > تافل أعمتاوم عط هذ معلاع علوط اماك 
وبعد ذلك حسبما يطلب المهندس. 2م عععمتعمظ علا هن لإلالعنالعوطناك لمن 
.ع1 انوع 


12.3 17 إذا لم يقدم المقاول أي من تننالهجم م) وانه! 7ماعهتادمء عطا‎ 5-١ 
البوالص والشهادات المطلوبة. يجوز لصة «ع كلامم لعتأناوة؟ عط) 01 لامه‎ 
لصاحب العمل أن بنجذ التامين نت ان لصم نل لإلمصصط عط) ععانن]1 لانن‎ 
خ 0 0 طاغلطسس عهسط] عن 0ل لاكص] عط‎ > 
3 الذي كان مفروضا ان يقدم المقاول عم‎ 


أ لععنلهام معط لانامطك ماع م امم 
الص وشهادات له. وأن يسترد 1 96 
7 وسهاجات داك لحصة كعات انتع لمة كعك [أامم عط 
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الأقساط التى دفعها من المدفوعات 
الأخرى المستحقة للمقاول خلافا 
لذلك. أوء. إذا لم تكن هناك مبالغ 
مستحقة - يكون دفع الأقساط دينا 


5-؟ يجوز اجراء تعديلات في مدد 
التأمين إما بموافقة المهندس أو نتيجة 
لتغييرات عامة تفرضها شركة 


2-7 يلتزم كلا الطرفان بأي شروط 
في بوالص التأمين. 


-١*‏ التعويضات عن الأضرار 

١-١5‏ يكون كل طرف مسئولا عن الخسائر 
والمصاريف والمطالبات التي تنش عن 
حدوث فقدان أو تلف لممتلكات مادية أو 


إصابة شخصية أو حالة وفاة من جراء 
أفعاله أو تقصيره. ويعوص الطرف 
الآأخر عن ذلك. 


5-١‏ يتخذ الطرف الذي يطالب بالتعويض 
كل الخطوات المعقولة لتخفيف الخسارة 


5-١‏ يعوض المقاول صاحب العمل عن 
المطالبات عن الضرر الذي يحدث 
نتيجة لتحريك معداته أو من جراء 
أعماله المؤقتة خارج الموقع. 


؟١-‏ تقارير معاينة الموقع 
٠-1:‏ من المفترض أن المقاول قد استند 


0 كق2 )1 105نالمرع2م عط عع نامعع, 
عط 0غ عبدل عدو اتاوعط 01 العام 11011 
عط عنال 15 أمع :لام 20 ]] ,1ماعة امم 
ع6 51211 105 نالحمع؟م عط 01 امعمرلزاهم 

.عنال أطعل 


01 5لااعا عط مغ 21025,عء[م 12.4 
تعطااء علهم ع6 لإهمم ع122 لاكقاقة 


عط 01 101021مم 2‏ عط طغذنببن 
[هطعمعع 01 اأناوع؟ 2 235 01 زعم راع مر 
عطا لإاط ا ل0ع05م1- د5عع مول 


علطتن طاابنا لإموم رمك عع رو سباكدا 
.لعاعع 1ه 15 لإع0[11م ععمتتناكما عط 


طغابد لإأملرمء مغ ع2 5ع216هم طاهظ 12.5 
1501581 عط) 01 صمناللمم لامصة 
د00 


165 سطع لم .13 

لمة 105 ج1261[ 15 لإأتهم اعوط 13.1 
أ 282105‏ ع#عطأه عط 5ع111ممرعلم1 
5 101 2121125 20 0612565م© ,و1055 
لاأ1عم50م [21ع1ذلاطم 0 ع38مهل 01 
لعذناةقء طأدعل 320 ,لإكنازمة أهممكمعم 
5 01 3015 اناه قلط لاا 


15 لاالمطرع120! عسمتصستداء نمدم عط1 13.2 

0) ذمع)5 عاطفصمدوعء [[ه عاد) 0) 

اعتطنتا ععفصهل ننه 1055 عط ماوع لمر 
.آناع 00 '[1112 


للقطدك 5مإ6ع2ننامه) ‏ هطل 1‏ 13.3 
اعلا 10[ملطط عط و5ع11[مصرعلس]آ 
02 1051 131105 28212756 
01 أا2هع70ء2520196 عط) لاط لعكناد 
017 1161م1نال0ع 0021012015 
عط) ع1510ناه 17170215 لإتهتمممرةء 1 
.51 

115 5]152]101 21[ م51 .14 


ع1ل5ك عطا أقط) لبترناوكم 5[ ]1[ [+جآ 


في عطانه إلى تقارير معاينه الموقع. 


6- الاستفسارات عن بيانات العقد 


١‏ يعطى المهندس تعليمات للرد على 
ا استفسار ات عن بيانات العقد. 


7- تشييد المقاول للأعمال 


١-5‏ يقوم المقاول بتشييد وتركيب 
الأعمان وفقا للمواصفات 
- الاعمال المفروض انتهانهيا قبل 


التاريخ المستهدف لانتهاء الأعمال. 


١-7‏ يجوز للمقاول أن يبدأ الأعمال في 
تاريخ البدء وينفذها طبقا للبرنامج 
المقدم منه حسب تحديئه بموافقة 
المسفهدف لأنتياء الأعمال: 


4- اعتماد الأعمال المؤقتة للمقاول 


154 يقد . السفاؤل «الزمتومات 
الموقتة «المفترحة الى + المهندس الى 
تميقا" اذ اكاك شين هر فانات 
العقد. 


18-؟ يكون المقاول مسئو لا عن تصميم 


لعناع: عاعط 5أر0مع1 («موننوع نوع اررآ 
68 15 1مأعة امم عط لإط ره 
0 قلط 


8 أ00122) عط أنا0ط2 0106115 .15 

علالع ©]) 5( لعممزعقصط ع1 151 

5 15/ا12211 011015أكرا 
أع00212) علطا انامطة 


لاط 5ك[ ر11/0 01 مهناع )05 .16 
0011 

20 أعنا 0115© مغ 15 1ماعة تادرهن) عط1 16.1 
0م26 دز كاءره0/لا عطا القاكدا 
264 1102085اععم5 2 عط طازبن 
نال ابراه 


لا لعنإعاممنمء ع6 مإ تارونت ع1 .17 
102 مولاع[ ممت لعلمعام] عط 


عط ملععط لإهم “ماع ه نم00 عط 17.1 
5 200 02:6آ أتقأك عطا ره 1125منا 
مذ 1/0215 عط اناه لإلروء 0) 
51 عط طغأانزا عع7030م0عع2 
لمن 25 ,تقلط لآط 0ع5211ناك 
عط 0 [هلامرمصة ‏ عط ]زنط 
لا معط عاعأم رمه 200 ,عع ماع مط 
,100 مااع ام دهن لعل مدعامآ عطا 


5 52 01 31/امزممة .15 
7/065 0121م لاع 1 
الصطناد 0 15 015]ع2امه) عط1 18.1 


5 1أععم 5‏ لقة ‏ كعم لهل 
لع05م10م نا 5 
عط 4 5غآرممط ‏ لإ1ن1مم رع[ 


علا10ممة 0) ؤ[ مطبلا عععماعلط 
عط) طلتط لإامصمء بإعط) 1[ صمعطا 
60111020 


عاطاتكصممةىن" ؤز ماع ضاصه") ع1 18.2 


بحيلا 


الفصل الرابع : عقد الإنشاءات العامه 
الأعمال المؤقتة. 


7-4 لا يغير اعتماد المهندس مسئولية 


4-6 يحصل المقاول على موافقة الغير 
على تصميمه للأعمال المؤقتة إذا 


اقنضى الأمر ذلك. 

8 السلامة 

١-8‏ يكون المقاول مسئولا عن سلامة 
كل الأنشطة في الموقع. 

-٠‏ الاكتشافات 


م١‏ أي شئ دو أهمية تاريخية» أو 
فائدة آخرىء. أو قيمة ذا ت مغزى 
الموقع يكون من ممتلكات صاحب 
العمل. ويخطر المقاول المهندس بمثل 
هذه الاكتشافات وينفذ تعليمات 
المهنادن بنشان التعامل معها: 


-١‏ حيازة الموقع 

8-3 ايشلم. ا ضاحييا الغمل. :حياقة: كل 
أجزاء الموقع إلى المقاول. وفي حالة 
عدم تسليم حيازة أي جزء بحلول 
الموعد الموضح في بيانات العقد 
يعتبر صاحب العمل هو الذي أخر 
يذء. ١‏ النشاطات داف «العادقات . ويغتير 


”"- الوصول إلى الموقع 
ير المقاول للمهندس وأي 


السممم” 
د 10-7 


.7/0115 /آ0131م1620 01 لاع أ5ع0 101 


القطة 21١101مم2‏ 5 عع اعمط عط1 18.3 

5 عطعطا «7عالة )20 

01 مع ندعل كتلط 10 1119 1اكمممدع: 
.17/05 /01213ممك 1 عط 


ملةغ0 0] 15 5مأع0213) عط]1] 18.4 

قلط مغ 5ع1ئدم لقتطا 01 101721ممة 

1/011 0121م ممع 1 عطا 01 رع اوعل 
.لع نالع عرعلانن 


اأ521 .19 

01511م165 15 101ع0001152) ع1 19.1 
مه 5ع1االاناعة 11د 01 لإاء521 عطا ه10 
.51 عطا 


206 65 

ع0 05 [د716ماولط 01 ع ل0تطالامة 20.1 
عنالهلا أضدع1 لمعاد 01 08 أوعرعامز 
عط) هه لعتع/امعوزل لإالعاععم«عمنا 
عطا 01 لإأتعم10م عطا 15 ع)ز5 
0 15 5مأع2نامه) عغط1 .ععلزإ0[مصط 
طعناك 01 #ععماعصط عط 1لامم 
عطا اناه لإعرتدء 220 د5عللمع/امع5ال 
18 101 05م لاع لكاكطا 5*لع16اع م8 
. معطا طغابد 


ل 
م 


عالذ عطا 01 مم1اووء5و20 . 

الع 10 15 #هعلاوا[مصسط عط1 21.1 
0 غ51 عطا 01 5أئدم 211 01 لرضأووء055م 
2 01 100ؤ55ع055م 11 .01غ]ع0001132) عطا 
ل عغهل عط نط معلااع 201 15 )تدم 
؟]ة لإا أملاط عط .023آ أعدغامه) عطا دا 
لعنإداع عننقط 0غ لعتمععل ع5 [أقطة 
]ع2 أمدلاعاعع عطا 01 أمهاد عطا 
070 6 هط أأقطة قلطا لمة 
ماع ناكا 

عاأل5ة غطا 0) ووعع80 .22 

عطا 21107 0) 15 1ماع12م0) ع1 22.1 


المبحث الثاني: وثائق عقد الإنشاءات العامة ممم 


شخص مفوض منه بالوصول إلى 
الموقع وإلى أي مكان يجرى فيه؛ أو 
من المقرر أن يجرى فيه» عمل متعلق 


17"- التعليمات 

١ -76‏ ينفذ المقاول كل تعليمات المهندس 
التي تتمشى مع قانون الدولة التي 
يوجد فيها الموقع. 


>" - المنازعات 

١ -4‏ إذا اعتقد صاحب العمل أو 
المقاول أن قرارا اتخذه المهندس كان 
خارج حدود السلطة الممنوحة له 
بموجب هذا العقدء أو أن القرار اتخذ 
بشكل خاطئ» يُحال هذا القرار إلى 
الحكم في غضون ١5‏ يوما من 
الإخطار بقرار ١‏ لمهندس. 


١ -‏ يعطى الحكم قراره في غضون 
4 يوما من إحالة النزاع إليه. 


65- 7 يُدفع أجر الحكم بالساعة حسب 
السعر المحدد في بيانات العقد عن 
عمل الحكّمء وتقسم التكلفة بالتساوي 
بين صاحب العمل والمقاول مهما 
كان القرار الذي يتوصل إليه الحكم. 
ويجوز لأي طرف احالة قرار الحكم 
إلى محكم في غضون 5١‏ يوما من 
صدور قرار مكتوب للحكم. وإذا لم 
يقم أي طرف باإحالة النزاع إلى 


10 الإ2ة ‏ 220 #ععمزاعرط 
5 عم العم عط نإ6 ل0ع0212طأناج 
عتعطنا ععقام لإمة 6غ 220 عازذ عط 0غ 
عط) طأاامهاة وملاعع21ممء م1 علتمبا 
15 05 ألاه لع221دء عطاعط 15 أعوعامم 

ناه لعكهقه ع6 0غ 0ع121620 


23.5 

أنام لاككقكء 51311 01اع00053) ع1 23.1 
اعء اعمط عط 01 5دماعيدةدم1 [له 
عطا 01 ها غطا طغليط لالمصدمء علطت 
15 عالة عط طعتطنطا م1 لإتأضنامه 
10 


5عالام15 .24 

عط 01 يعلا0امصسع عطا «عطا 14 24.1 
موزواععل 2 أقطا دوماع زاع6 رماع هة امم 
تعطاك كود لاععماومع عط نإ وععلة) 
لنلط 10 معلااع لإالومطائد عط علأكاناه 
موزواععل عط أقطا عه أعدناممء عط باط 
مو أواععل عط ,لععلة) لاأعمم كوا 
:ملوع 1ل زلة عط ما لعمعاعء عط الهطد 
ماع60 عط 0ه ذلإاهل 14 متطغلد 
611 0 76615 لم828 عط 01 


101 عتنالع 2:0 .25 

ولط علازع مغ وز 1مأوء (لنازلخ عط1 25.1 
ى 04 5ا09 28 ملتطازا ممأواععل 
بنئط مأ لعطتع1ع؟ عماعط عأنام كال 


لنهم ءط5 أأقطة 01غ)3ءألنازلة ع1 25.2 
مز لعأأعممة عنقم عط غة عمط رط 
بعاعهل2 ولط +10 033[ أعوعامهم0 عط 
لالأهسوعء 017100 15 أومء عط) 0م20 
عط لمة ععلزإمامسظ عغطا ممعم واءط 
15 لل0أولععل عع نأمط ,ماع01 
.3ع لسزلم عط لإط 0عطاعمعة 
موزولععل و ععاع2 نزهمر انهم رعطائط 
مه 0) «#منلوء1لنزلكثك عطا 01 


, ,0 الفصل الرابع : عقد الإنشاءات العامه 


التحكيم في غضون الثمانية وعشرين 
يوما المذكورة اعلام, يكون قرار 
الحكم نهائيا وملزما. 


7-96 ,مقك. “التدكيي. “ورفقا.. الاجر دالت 
التحكيم المنشورة من الجهة الموضح 
اسمها في بيانات العقد وفي المكان 
المذكور فيها. 


1- استبدال الحكم 

١ -5‏ في حالة استقالة أو وفاة الحكم 
أو اتفاق صاحب العمل والمقاول على 
أن الحكم لا يؤدى دوره وفقا لأحكام 
هذا العقد .يمر تفيين حكن جديدا 
والمقاول. أو - في حالة عدم التوصل 
إلى اتفاق بين الاثنين في غضون ١.‏ 
يوما - يعيّن الحكم الجديد بواسطة 
هيئة التحكيم المحددة في بيانات العقد 
بناء على طلب أي طرف ويعين بعد 
ذلك من جانب صاحب العمل 
والمقاول مكا: 


260١6-5210‏ عطا متطالةا ماد لطتة 
5ك علطا 01 ولإ2ل 28 
لإأكدم لأعطااعم 11 .مه أواععل وعاامبر 
0 06 عانامولل عطا ورعاعر 
,0231/5 28 260107-5310 عطا لمتطاابنا 
7ك عطا 1ه ممزواععل عطا 

1 220 اهصق عط القطة 


ع5 آ[آقط5 1221025اطتة 
عطا طاانةا ععمهل20مع20 م1 لعاع نا لمم 
لع115طلام ع#نالعء10م 21092 1الطئج 
10 220 221260 7ه 1أناأتاكما عط لزط 
أعدتاممن) عطا دما ملتامطة ععد1ام عطا 

اوبره 


1ه 01 العدوعع 2 1م15 .26 
0( 0162]015نازلث4 عط ل1نامطك 26.1 


61لا 1أمضاط عط ل[نامطة عه بعلل عه 
عطا أقطا ععمع2 ماع 2 نم00 عط له 
ولط 128 لان أمم ذز عمغدء1لنزله4 
عطا طاانزا ععمهل70معع2 12 005 1ن 
/لاع2 2 ,0012112 عط 01 101/1510285م 
لالاصامز عط [[زبن #منغدءزلنر20 
اعلا0[امصصط عط لإط 0ع126زممم2 
01.2 ,1مأع2 امه عطا 
80 عط معع لاع اعررععع2 
ع6 11[الطظا .,ولإهل ‏ 30 (تطاتينا 
18 عط لاط 110111112660 
عطا 18 لعنومعزوعل ‏ ب إ)لرمطاناة 
!0 أدعناوع؟ عط اه نغوط أعمنادم© 
1 2 1097م لعطااء 
عطا ‏ لاط لعامزمممة ‏ لإلأمامل 

.0013101 عط لم ععنزهامصمط 


ع1 25.3 


ب- التحكم في الوقت أمعاممن) ع1 .8 


/ا- البرنامج 01 .27 
١-107‏ في غضون الفترة الموضحة في 56) 10 5)2)60 1216) عط) مل)11 27.1 
بيانات العقد يعتمد المقاول من 6م)ع2:اده0) عط) 10268 )000120 
المهندس برنامجا يوضح الأساليب +50 ععءمزعم8 عط 0غ اتسطيد القطد 
العامة لتنفيذ كل النشاطات التي ع1728/لا520 20872220م 2 101721مم2 كلأ 


تتضمنها الأعمال. وكذلك اإجراءاتها .51]1005 لومعرمعع عط 
وترتيب حدوثها وتوقيتاتها. 1 لضة ماع00 ,كأمعتاعع 21220 
عطا هط كع الالاعج عط أله .ه10 

7/011 


5-2 البرنامج المستحدث هو برنامجح 2 025081581215 16) 01 ع]03منا آل 27.2 
يوضح سير الأعمال الفعلية المنجزة [02)ع2 ©1)1 5101/1118 01081211 
في كل نشاط وتأثير سير العمل الذس طع2ع 02 36116760 55ع2087م 
تحقق على توقيت العمل المتبقي بما عط) 01 )عع]1ء عطا 3220 '10(9ا0اع2 
في ذلك أي تغييرات على تسلسل عمتصنا عط) مه 0علاعلطاءة 5وعم108م 
النشاطات. 8 ماعطا هما عومتستهمعء عط 01 

01 ععتعنالء5 عغطا مغ 5ععمقطء لاه 
.165 )ع3 عطا 


3-7 يقدم المقاول الى المهندس برنامجا م0 )01تطناك 0) 15 001]122]01) 1116 27.3 
مستحدثا لاعتماده على فترات لا تزيد ,81 70107م28 ولط 107 .#ععطاعمظ ع( 
عن الفترة الموضحة في بيانات العقد. 2[5/ارء]12 ]2 70هىع50م 0260م مة 
وإذا لم بفدم المقاول برنامجا مستحدثا 5)260 2100عم عط صهطا 7عع102 00م 
في غضون هذه الفترق يجوز عط) 1[ .10863 )ع3)مم0) عط) ما 
للمهندس حجز المبلغ الموضح في مه اتمطتاد 0 ذاتهة؟ ,ماعنامم) 
بيانات العقد من المستخلص التالي 5لط) متط)زط «صدمعمم 60غ2ل0من 
ويستمر في احتجاز هذا المبلغ حتى /إ202 6ءءملعصع عط .لملكعم 
موعد الدفع التالي بعد التاريخ الذي تم 18 0عاها5 امنافصة م) 11[10(0)ا/لا 
فيه تهديم البرنامج المؤخر. ألاعم عط رمم هنهطا أعممامه) عط 

ألقطى لصضة عنتء1ارعت الع لالاهم 
تلطع ل[صططوزسط ‏ 10 2 لالناضمن 
أللء الام اخغص عطا ألاصنا اأمنا0اصة 
عط طاعتطاس صضه علقل عغطا ععالج 
معءط ‏ كعحط لللترعمعم عنالءا0 

لع طناك 


20 الفصمز الرابع ٠‏ عقد الإنشاءات العامه 


1-3 لا يغير اعتماد المهندس للبرنامج عط 01 200101721 7'5عع7أع لم8 عط1 27.4 


من التزامات المقاول. ويجوز للمقاول عط 21667 206 0065 تزوىع0]م 
مراجعة البرنامج وتقديمه إلى ع1" .05م0هع11[ط0 8'5م60غع62مه© 
المهندس مرة ثانية في أي وقت. عطا عؤألاء 1‏ لاه 07غع2 امم 


ويجب أن يوضح البرنامج المراجع 
أثر التعديلات وحالات التعويض. 


8-- امد 
الأعمال 

١1-6‏ يمد المهندس التاريخ المستهدف 
لانتهاء الأعمال في حالة حدوث حالة 
تعويض أو صدور تعديل من شأنه 
أن يجعل من المستحيل انتهاء الأعمال 
في التاريخ المستهدف لانتهاء الأعمال 
دون اتخاذ المقاول إجراءات للتعجيل 
بإنهاء العمل المتبقي يترتب عليها 
تحميله تكاليف إضافية. 


التار يخ ١‏ لمستهدف لانتها 5 


التاريخ المستهدف لانتهاء الأعمال 
ومدة هذا التمديد في غضون 7١‏ يوما 
من تاريخ طلب المقاول منه البت فى 
عدم قيام المقاول بإعطاء إنذار مبكر 
عن حدوث تأخير أو عدم تعاونه في 
التعامل مع التأخير. لا يوضع هذا 
التاخير الناتج عن تفاعسه فى الاعتبار 
عند تقوم التاريخ الحدية- المستهدفت 
أنتهاء الاعمال. 


عغطا م1 )1 الصسطناد 220 ملرورع 20م 
لط .11022 لإمة ]2 ملدعة #ععماع م8 
عطا الامطذ 0) 15 لرومع 20م لع 5 لاع 
24 25121085/ا ‏ 01 )عع]ء 

©0106 15211011 6615 


لع20عام] عط 01 مماومعاءاط .28 


ع1 102غع1م0010) 


لمعاءاء م 15 “#ععوزعمظ عط1 28.1 


ه ]1 عنهل سماعا[مصمء لعلمعامز 
2 01 15ناء02 املاع 621521011م011© 
15 علطت لعنوذا 15 مم0 )ةر 
0 هملاع [مصمء م1 ع1 زأووممصا )1 
لع50عام] عطا لاط لعلاعتطعج ع6 
عطا الامطالى عنهل ممنعاممه©6 
6 5مع)5 عسمكعلهة) «ماعونامه0) 
17/011 128ملممريعء عط عنورعاءع20 
0) تقلط عكنلوء 11نام/ن لاعتطت لمة 

05 [20011008 تتلاعنا 


تعطأعطنت عل1اعع0 ه) 15 تععماعمظ ع1 28.2 


عط لقعاءرةء مغ اأعناص مط لاط لقة 
متطااند عندنآ ممنعام مره لعلمعام][ 
عمكاكة 67]ع2م00 عط 4ه ولزول 21 
ه 01 اأععلآء عط رومن علأععل مغ سلتط 
0 058 املاع )كعم زمه 
8 اأأنا؟ عمأغتصطنة لضهة 
كقط 7مأع2ناممن) عط 11 .مم عمسم لما 
3 01 5 للصعدبط لإأجوء عتتزع مغ ل16ئة؟ 
0 عأو1عم0-0ء مغ 121160 فقط مه بزواعل 
لام لداعل عط .لإداعل ه طنتى عمتلدعل 
لعتعل1كصمء عط امم لأاقطد عسسائمتة قلط 
لع50ع ]1 للاعص عطا عماووءوو 0[ 

12 دوماع ام درم 


المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة بوم 


8- التعجيل في تنفيذ الأعمال 
١-8‏ إذا رغب صاحب العمل في إنجاز 


0م .20 
عطا كاضدننا يعملا 0[مصرط عط معط/لا 29.1 


الأعمال قبل التاريخ المستهدف 
لانتهاء الأعمال» يحصل المهندس من 
المقاول على عروض أسعار لإنجاز 
التعجيل اللازم. وفي حالة قبول هذه 
العروض يتم ضبط التاريخ المستهدف 


هملظ عطا طكلمة ها ماع امه 
مملاء[ممه0) لعلمعام] عط عرماعط 
متقاطه [اأقطد عععرزووط عط ,ع02آ] 
عغطا عم الاعلطعج 101 5315م0م70م لع116م 
عط طم مملندععاءع2 لإتوذوععع7 


5أمععع2 أاعلإ0[مصاط عط 11 .1ماعة امم 
١60‏ عط)غ ,053[5م10م عوءط) 
لعأكنارلد ءط6 ااقطة عئغج2آ «ملاع ام درم 


لانتهاء الأعمال وفقا لذلك ويتم تأكيد 
ذلك من كل من صاحب العمل 


والمقاول. طغوط نإ لعمعكدمء لمة 'إآع26601010 
05301 00) عط لصة ععلا0[مسسط عط 

7ف حالة قبول صاحب العمل 1060م 00026206015 غط) 68[ 29.2 
عروض أسعار من المقاول للتعجيل. ©2356 2366061612]108 1018 058[5م0,م 


لاعط) ,تعلاه[مصط عما لإط لعامعع20 
عط صضز 0ع22مم2معءصز عط القطد 
هد كه لعئهع له مقعم أعو امم 

7211 


وتعامل على أنها أمر تعديل. 


-٠‏ التأخيرات بأمر من المهندس 

١-٠6‏ يجوز للمهندس أن يكلف المقاول 
بتأخير بدء أو سير أي نشاط من 
الأعمال. 


]ع6 نأعصظ عط نإط 0206260 5لإ12ء10 .30 
عطا اأعنماوما لاقم رععمتعصظط عط1” 30.1 
]0 أنقاد عغطا لإداعل 0غ «ماع تادهم 
عط 01 لإاالاناعة امه 01 5وعرع10م 
1/0 


58 


5-١ 


ا 


-"١‏ اجتماعات الإدارة 


١-١‏ يجوز لأي من المهندس أو 
المقاول أن يطلب من الآخر 
حضور اجتماع إدارة. ويكون 
عمل اجتماع الإدارة هو مراجعة 
الخطط للعمل المتبقي والتعامل مع 
الأمور التي تطرح وفقا لإجراءات 
الأتذار المبكن. 


يسجل المهندسن- عمل 
من سجله إلى أولئك الذين 
يحضر ون الاجتماع وإلى صاحب 
العمل. ويقرر المهندس مسئولية 
الأطراف عن الإجراءات التي 
تتخذ سواء في اجتماع الإدارة أو 
بعذه» وتوضح كتابيا لكل 
الحاضرين للاجتماع. 


- الإنذار المبكعر 

ينذر المقاول المهندس في 
لذي ترك ممكة وا أحداث لو 
تؤثر بالسلب على ل أو 
زيادة سعر العقد. أو تأخير 
التاريخ المستهدف لإنهاء العمل. 
ويجوز للمهندس أن يطلب من 
المقاول أن يقدم تقديرا للاثر 
المتوقع للحالة أو الظرف 
المستقبلي على سعر العقد وتاريخ 
الإنهاء. ويقدم المقاول هذا التقدير 
في أقرب وقت معقؤل. 


5-55 يتعاون المقاول مع المهندس في 


تقديح ودر 


ابنة اقتر احات 


: حول 
الطريقة التى يمكن بها أن 


يتفادى 5 


الفصز الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


31. 113113861111 65 


عطا 07 لعع2زعمط عطا) ععطازرع 
0) تعطأه عطا عتاناوع؟ لإهمر لماع ة امه 
عط 1 .ع تلااعع257 اللعطاع8 202113 3 0م36 
628 اللع 12121128610 2 01 ذ5عأقناط 
111ل ممع 108 دمهام عط برع زلاع 0غ 15 
5 طالةا أدع0 مغ 2ه ع1رمنن 
لالمقع عطا طااللا ععمهلرمعع2 دزا لع15ج1 

نالع 10م 21101115/ا 


31.1 


عطا 10مع6 ه]) 15 “ععلزاعمط عط1 31.2 


24 1178أع226 الع 203112810 01 ذوع 7 أقتاطا 
0 10مع16 قلط 01 و5عتممء عل1/ا10م مغ 15 
عط 0غ 220 عللاعع2 عطا عستلمع 2 عومطا 
عط 05 الات لأكصمموع عط .ععلزاهامسظط 
ع 0 15 مععلة) ع 0 0205ماع 101 5غ اوم 
عطا غه ععطااء تععمزومط عط لاط لعلاععل0 
عط عاج .0 ع (لاععطر اللعصرعع 2 هما 
ما ل0عغ2اذ 2020 عللأععم امعمرعع همهم 
عط لعلمع0ج معطت عومطا [لج م1 عمتامد 

11 ع1 


م الوط . 


115 255 ه) 15 1مأع22مه0) عطل1 1. 
]0 /1ناكلمممه اأذعتاهدء عط أن تععمزعمعط 
01 ك5اأ7علاع ع7لابة لاإ[لع11ا عأاععم5 


لالع5واع2090 لإقمط طعتطنت ذ5عع2ة)كلاناءيك 
1165 لول عط 5ه للقيو عط أمع 1ج 
عط لإهاع0 .ره ععقرط أعوممه) عط 
ع1 .عنة0[ ممأغعاممسه0) لعلمع ام[ 
011307 عغطا عللناوع؟ لإهمر عععم تعمط 
لعاععم»ء عط 01 عأقستاده له عل1أاممم 0غ 
01 املاع غع1لال1 عط 01 نعم 
ع221 أعوامم) عط له عع لموأكططناءيك 
5 ]لىع عط .مآ مسمناع ام دده لله 
5 1015ع001:32) عط لاط 0ع201010م عط 10 

.3501م 35 50011 


عأققعم0-0ه القطذك ماع 2م00 عط 2 
لعقه ع8للكلقم هذل عععملاعمع عط طغزبب 
عطا للامط +10 5915مم20م ع مترعلزوكممء 


- 


2 


3 


طرف هذه الحالة أو هذا الظرفء أو 
يقلل من أثرهء وكذلك يتعاون المقاول 
مع المهندس في تنفيذ أية تعليمات 
للمهندس تترتب على ذلك. 


ج- مراقبة الجودة 

الذي تحديد العيوب 

١-7‏ يفحص المهندس عمل المقاول 
ويخطر المقاول بأي عيوب 
يجدها. ولا يؤثر هذا الفحص على 
مسئوليات المقاول. ويجوز 
للمهندس تكليف المقاول بالبحث 
عن عيب ما واكتشاف واختبار 
أي عمل قد يرى أن به عيبا. 


سه الاختبارات 

١-*4‏ إذا كلف المهندس المقاول 
بتنفيذ اختبار ما غير محدد في 
المواصفات لمعرفة ما إذا كان أي 
عمل به عيبء وأظهر الاختبار أن 
به عيب. يدفع المقاول قيمة 
الاختبار.ء وإذا تبين عدم وجود 
عيب يعتبر الاختبار حالة 
تعويض. ْ 


7- تصحيح العيوب 

١-5‏ يخطر المهندس المقاول بأي 
عيوب يعلم. بها قبل تهلية 'فترة 

الإخطار بالعيوب" والتي تبدأ عند 

انتهاء الأعمال. 


7-٠‏ في كل مرة يتم فيها إعطاء 
'"إشعار بوجود عيب". تبدأ فترة 


المبحث التانى : وثائق عقد الإنشاءات العامه 


01 املاع 32 للعلاو 01 )عع]ء 
07 2701060 عط صق ع320أكطتناعرك 
عطا مأ ل0176ام1 عمملامج لزط لععنلع] 
له32 ]ن0ا0 188ل/غإ211© 12 لضة رمب 
7ع للا عط 01 قلاع ناكلا ع0 نا أناوعء] 


احرض 


[معاممء 002113 .ء 


5ع 1/15 1م10 


33 


عطا عاععطء 0) 15 #ععم عمط عط1 33.1 


عط (11ا10 0غ 220 7/011 01*5 ]00113 
عط طعتطنزا كاعع1ء10آ1 لامة +0 0012012061 
أمم 5ع00 عملاععطء طعنك .لصم [1لابج 
15 1غ ممع 1*5ماع2اممن) عطا )غمع 211 
عط أعناماكما ‏ لإ 202‏ لمعمل زع مط 
مد اعع1ء12 2 102 طعتمعد م1 001301 
عط علطتا ع16صمنت امد أوع) 0م2 021011 10 

غ161 3 عنلقط نإهمر 5مع510ممه 


ا . 


5و .34 
عط 5أع ناكم[ #عع0 اعمط عط 11 34.1 


أ20 أوع) 2 أناه لإكتدء 0غ 02112]01 0 
0غ دلملاهء11أعهعم5 عطا هذ 0ع7أععم5 
ه كقط علكمد لامة #عطاأعغطنن عاأععطء 
أذ أغقط) وللامطد أوعا عط ل0هة اعع1ء12 
10 اهم 0غ 15 1ماع2 مم00 ع8 ,وع00 
5 عتعطا ؟آ .5ع1م50د5 /ا32 220 أوع) عطا 
ه عط القطة أوع) عطا اععقء12 70 

11 21011 5م001 


و1 أآ0 ل10اعع0011) 
0 ع2016 عملازع 0) 15 عععماومط عط1 1 
01 جاعع1عء10 نإصة 01 000112101 26 
015 لدع عط عرمك1ع6 عتوبلة 15 عط اعتطاما 
طعتطه لملءعط ععناول8 ؤ5اععقء12 عطا 
لوناء امطده") أ دملوعط 


35 
35 


وز أعع1ع2 2 01 ع20116 عملنا لامعلا 35.2 


لوقع ووناعع00 5اعع1ء10 3 معلااع 
عط .مستوعط إععاء1 لع قأتامم عط ,10 


3 الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


الإخطار به ويقوم المقاول 20014160 عطا أعع021 ما 15 ماع 3 د00 
بتصحيح العيب الذي تم الإخطار 5اعع1ء 1(0‏ عط طلطأااط ‏ أاععا]ع2] 
به في غضون فترة تصحيح 01 طاعمع1 ع1 .لممء2 جرمناعع :2م00 
العيو ب ويوضح المدى الزمني 15 00ل2ء2 «مناءءعمه00) ق5اءع1ء12 عط 
لفترة تكتبجيح لحيو ب في بيانات 002152 عط م1 لع 5121 


العقد. 


5-5 يصحح المقاول العيوب التي ]عع©01ت 10 15 0002:3601 عط1 35.3 
يلاحظها بنفسه قبل نهاية فترة 6[ع5صطلط 500665 عط طاعلطت 5اعم1ع12 
الإخطار بالعيوب. ععناول! واعع1ء1 عط لمع عط عنماعط 

ع2 


1-2 عند لحسحيح كل العيوب يشهد 211 غهطا 19نامءه 0غ 15 مرععم توص ع1 35.4 
الهندس بأن كل العيوب تم [[2 «عطة 0عاعم27مء وعوط عمنحوط ؤأعع1ء12 
تصحيحهاء وإذا رأي المهندس أن 0.14عاع01526ن معه6 علاقط كاععاع2 لاما[ 
تصحيح العيب ليس ضروريا يمكنه 107اع0116© ]82 02510655 "#ععملع درط عط 
أن يطلب من المقاول تقديم عرض هه عط 655620131 8501 5[ ]2676 2 06 
أسعار لمقدار الخفض الممائل في 2 )أتطناد 0] «#ماء2امه) عط أوعناوع 
سعر العقد أو تقديم التاريخ المستهدف 00(928م 001165‏ 56 108 0002]109 
لانتهاء الأعمال أو كلاهما. وفي 20 08 عع غع4امه0) عط) مذ ممأعبالعم 
حالة قبول عرض الأسعارء يعتبر 02 10266 نوناء[مطده© لعل0دعام1 مع زاتوء 
التغيير المناظر لذلك في بيانات العقد ©15) 5امع60ع2 'عع0تقصط عط]" 14 .طامط 
تعديلا. ما ع8 مقط 010128م5ع012ء عط ,00121100ان 

ةلا 2 15 02:2آ أعوعاره0) عط 


5 - العيوب غير المصححة بعد 7قة كاعء1ء12 لعاءع112011 .36 
تاريخ انتهاء الأعمال. امنا امه 
١-5‏ بعد انتهاء الأعمال يجوز #ععمزعم8 عطا ومناء[مصسه© ععقة 36.1 
للمهندس أن يكلف طرفا آخر 0) )نوم لطلط) 2 +10 ععمدسة /(قلز 
بتصحيح عيب ما إذا لم يقم 01ئاع3:م00 عط 1 اأعع1ع1 ج أععجرمىه 
المقاول" بتصحيحه في غضون عط) للنطااللا غأز اماع02 06م كقط 
فترة تصحيح العيوب. 1011اع 0016 5ا0 10616 


5-513 يرسل الميندس إلى المقاول_ عط) علالكء 0) 5[ «معم زعم 6 36.2 
٠.‏ 7 5 
إخطارا مدته 58 يوما على الأقل 01 250066 كلإهل 28 أكدم! عن عماعم امه 0 
يخطره فيه بنيته 0 طر ف 0 لإأمهم ل7لطا 3 عكنا م ررم لاأمعامز قلط 
ألخره "ليحي ,الع وإذا 5 5 021205 0) عط 1[ أععاء2آ د أ0ع11م 
رن 7 في لاط ابر أأععصساط أعء101 عط +0116 201 
/ا102 اعع 2 اعمط عط .لم1ععم ع6 امم قلطا 


عطين هه هم أ ث١‏ 
ن فتر لإخطار قدا يعون لاطا عط نقط لعاعع017» اأعع1ع0] عط منتوط 


للمهندس أن يكلف الطرف الآخر 
بتصحيح العيب» وتخصم تكلفة 
الإصلاح من سعر العقد. 


د- مراقبة التكاليف 


17" - قائمة الكميات 

١-07‏ تحتوى قائمة الكميات على 
بنود أعمال الإنشاء والتركيب 
والاختبار وبدء التشغيل التي 
سينفذها المقاول. 


7-07 تستخدم قائمة الكميات لحساب 
سعر العقد. وتدفع للمقاول قيمة 
كمية العمل المنجز بالسعر المبين 
في قائمة الكميات لكل بند. 


8- التغيرات في الكميات 

١-4‏ إذا كانت الكمية النهائية للعمل 
المنجز تختلف عن الكمية الواردة في 
قائمة الكميات لبند معين بنسبة تزيد 
عن 9653. وجب على المهندس أن 
يضبط السعر لإدخال التغيير. 


م4 -؟ على المقاول» إذا طلب 
المهندس منه ذلكء أن يقدم 
للمهندس قائمة مفصلة بالتكاليف 
لأية فئة في قائمة الكميات. 


- التعديلات 
المستحدثة التي يقدمها المقاول. 


-٠‏ المبالغ المدفوعة للتعديلات 
١-6‏ على المقاول أن يتنبا بأثر 


أأتللا امتاععممء عط آه أومء ع1 .لإأتهم 
بع عمط أعد مهن عط حرم لعاء لعل ع 


10. )0 056 00101 


15 01 11ل .37 

010 0] 15 00320]1]165) 01 اللظ ع1 37.1 
155]2112)10 ,لمتاع نا تأكممء عط 101 كدرع ]1 
عط 0 0116/ظ2ا 201201111551011128 2220 ,ىق تأوع) 
00220 عط لإ6 عممل 


0غ 050 15 010321165 01 8111 ع1 37.2 
عط ععن,؟ظ أعمنامهن) عط عنداناعلوء 
لإاتأمقيان عط ع1 10م 15 عماعهعاوم0 
عطا مز ع3 عط غج عممل علرولت عط 01 
للع طعدء 101 0321165ال) 01 8111 


005 عطا صا 5ع063118 .38 

عممل علنهن عط 04 لإاتأصدنان اهصق عط 14 38.1 
أ الن8 عط مز بإاتاصقسس عط دصسه5 دع]]زل 
مز لعغز عدأناع نمدم عط 101 165 0م03 
وز رععمتأومط عط بامععرعم 25 مقطا ععمم 
عط م لنتاواآج ©0) عند عط أذنازلج 6) 
06 


عط ,«ععمزعمى لإط لعاوعناوع: 11 38.2 

تععستعمظ عط علألام1م ما 15 وماعم ررم 

باص ءه وناملالدعئط أومء لم1 نعل 3 اد 
05 ؟0 أازظ عط ماع12 


30, 5 

دبز لعلساعصذ عط مأ عه كممندتة/ا ألم 239.1 
عط لإط 0ععنله:م 5تمدععه2م لعغدلمنا 
0112 


ك0 لان ةا :10 أمعم روط .40 
أوهء عط أكوء1016 مإ 5 ماع ةتادم0 عط 1 40.1 
عط دده كمولأومة/ا لعدوم10م 3 01 أععلاء 
عط علزناممم أصة عمط افص 


52١ 


دوف 


5-6 


م عانق 


ويزود المهندس بعرض أسعار 
لتنفيذ التعديل عندما يطلب منه 
المهندس ذلك. وعلى المهندس ان 
يقيّم عرض السعر الذي يجب 
تقديمه في غضون سبعة أيام من 
فترة اطول يوضحها المهندس. 


5-٠‏ اذا كان العمل المبين في التعديل 


يناظر وصف بند في قائمة الكميات» 
وإذا كان حجم العمل وفقا لتقدير 
المهندس لا يؤدى إلى تغيير تكلفة 
وحدة الكمية» تستخدم الفئة فى قائمة 
الكميات لحساب قيمة التعديلات. وفى 
حالة تغير تكلفة وحدة الكمية. أو اذا 
لم تكن طبيعة العمل فى التعديلات لا 
تناظر البنود في قائمة الكميات يقدم 
المقاول عرض السعر في شكل فئات 
جديدة لبنود العمل ذات العلاقة. 


.-” ازا كان عرض سعر المقاول غير 


معقرل. يامر المهندس ياجراء 
التعديل وتغيير سعر العقد استنادا إلى 
تنبؤه باثار التعديل على التكاليف التي 
يتحملها المقاول. 


اذا كان الطابع الملح لتغيير 
العمل يحول دون تقديم ودراسة 
عرض سعر بدون تأخير العمل. 
9 عرض سعر ويعامل 


د يقدم أي 


التعديل على أنه حاله تعويض. 


لا يستحق المقاول مبلغا 
إضافيا عن التكاليف التي كان 
يمكن تفاديها بإعطاء إنذار مبكر. 


الفص[ الرابع: عقد الإنشاءات العامة 
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01 ألملا رعم أذمء عط عذناقء أ0د وع00 غ1زمبا 
01 النظ عطا متععم عط ,ععصفطء م لإألأمهنا0 
عنالة/ عطا عغ2 اتاعلدء 0غ لم5 15 165 م000 
01 ثانا اعم أذكمك عطا 1[ .كمم نه مدلا عط 1ه 
عط) 014 )2م علطا ]11 ع0 ,عع مقطء 00 3نا0 


+20 5ع00 85م لل2 مدلا عطا ه[1 عل[تمب 
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8 0110126105 2 لطع 11م لأنا0لا ع11ما 
ع0 الامطغابت لعمع10كدمه 350 معنااع 
معلااع ع6 القطذ 0]626105نان مر ,علرمنت عط 
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ع 21101 كعم 0010 


ها لتنامع أ00 15 اماع امنن') عط 40.5 


اعتطللا كأومه 101 العم بهم أهمه11ل20 
18 لإلط 0ع219010 مععط علقط لأتامء 
ةم لزأعوء 


04012 


-١‏ تنبؤات تدفق النقد 
١-0١‏ عندما يتم تحديث البرنامج يقدم 


الفقاول-. إلى" المهندس.." تنيوا 
مستحدنا عن تدفق النقدء ويتصضصمر 
التنبؤ بالتدفق النقدي مختلف 
العملات حسبما هو محدد في العقد 
بعد تحويلها حسب الضرورة 
باستخدام أسعار الصرف 
الموضحة في العقد . 
؟: - المستخلصات 


2 شر «التقازن الى 'السيفين 
تقارير شهرية عن القيمة المقدرة 


للعمل المنتهى مطروحا منها 
5-45 يفحص المهندس التقرير 


الشهري للمقاول ويصدق على 
المبلغ المطلوب دفعه للمقاول. 


*5-4 يحدد المهندس قيمة العمل 
المنتهى. 
1-47 تضم قيمة العمل المنتهى قيمة 


2-15 تضم قيمة العمل المنتهى تقييم 


التعديلات والدفعات المقدمة 
للمبالغ المحتجزة. 


5-47 يجوز للمهندس أن يستبعد أي 
سابق أو يقلل نسبة أي بند 


المبحث الثانى : وثائق عقد الإنشاءات العامه 
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00010110 
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لعاءامصروء علتمس 0 علولا عط1 41.دكى 
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6 إدافة روس لنت علالنا عط1 2.5ك 

كان لفنلا 'أه مم اوسلود عطا وعلبامدا 

مهنا نكمعءم د00 ,كاأمعصاوط ‏ عنمن لم 
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كا0 11 ه صل لعقللعء «ررعا! 
مهناروم20م عط ععسلعم عه عندعاتارءء 


تذرف 


سابق في ضوء معلومات جديدة. 


": - المدفور عات 
١-51‏ يدفع صاحب العمل للمقاول 


قيمة المبالغ المصدق عليها من 
المهندس في غضون 3١‏ يوما من 
تاريخ كل مستخلص. وفي حالة 
دفع صاحب العمل المبلغ بعد 
موعده يجب دفع فائدة للمقاول عن 
المبلغ المتأخر في الدفعة التالية. 
وتحسب الفائدة من التاريخ 
الأصلي لدفع المبلغ بسعر الفائدة 
المحدد للاقتراض التجاري عن 
كل عملة يتم دفع المبالغ بها. 


"5-4 في حالة زيادة مبلغ تم 


التصديق عليه في مستخلص 
لاحق نتيجة لقرار الحكم أو 
المحكم تُدفع للمقاول فائدة عن 
المبلغ المتأخر حسبما هو موضح 
فى هذه المادة. وتحسب الفائدة من 
التاريخ الذي كان سيتم فيه 
التصديق على المبلغ الذي تمت 
زيادته إذا لم يكن هناك نزاع. 


ب1تشمل بخالات التو ريطن ,حدالانف 


الوفاة أو الإصابة التى تحدث 
لأشخاص أو الخسارة أو الضرر 
الذي يحدث لممتلكات: ما لم 
تحدث بسبب المقاول. نتيجة لأي 
فعل أو إهمال من جانب صاحب 
العمل أو وكلائه أو العاملين لدبيه 
او مقاولين أخرين. لا يستخدمهم 
المقاول. أو فيما يتعلق بأية 


2 الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 
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5 ,لامعلا 252]101عم0010) 
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.85 7أ0ع6ع0م ,كمطتهاء لإمة 04 أععموعر1 


مطالبات وإجراءات وأضرار 


وتكاليف ونفقات ومصروفات 
تتعلق بذلك.ء أو حيثما تكون 


الإصابة أو الضرر قد أسهم في 
وقوعه المقاول أو العاملين لديه أو 


وكلائه وكان هذا الجزء من 
الإصابة أو الضرر. حسبما 
بمسئولية صاحب العمل أو 


العاملين لديه أو وكلائه أو مقاولين 
اخرين عن تلك الإصابة أو هذا 


المخترار؛ 


:- اذا تسببت حالة التعويض فى أية 
تكلفه إضافية أو حالت دون آداء 
العمل الذي يجرى انهاؤه قبل التاريخ 
المستهدف لانتهاء الأعمال تتم زيادة 
سعر العقد أو تمديد التاريخ 
المستهدف الانتهاء الأعمالك أو 
وما اذا كان وإلى أي حد سيتم تمديد 
التاريخ المستهدف لانتهاء الأعمال. 


5 بمجرد تعديم المقاول لمعلومات 


تبين اثر كل حالة تعويض على 
تكلفة تنبؤ المقاول يتم تقييم هذه 
لمعاو كات -. :7 اعنطة ١‏ السيدين. 
ويك تعيظة تعن العقن رو فقا الذلك: 
وإذا كان تنبؤ المقاول غير 
معقول. وجب على المهندس إعداد 
الننبؤ الخاص به وضبط السعر 
على أساس ذلك. وسيفترض 
المهندس أن المقاول سيتصرف 
بكفاءة وعلى الفور إزاء هذه 
الحالة. 


المبحث الثانى : وثائق عقد الإنشاءات العامه 
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عم الفصمز الرابع: عقد الإنشاءات العامة 
١‏ 


:-: لا يستحق المقاول تعويضا إذا 
تأثرت مصالح صاحب العمل 
سلبيا بعدم قيام المقاول بإعطاء 
إنذار مبكر. أو عدم تعاونه مع 
المهندس. 


: - الضريبة 

١ :-‏ يضبط المهندس سعر العقد اذا 
تغيرت نوعية الضرائب الموضحة 
فى بيانات العقد فى الفترة ما بين 
قبل تقديم عطاءات العقد بأربعة 
عشر يوما حتى تاريخ آخر 
مستخلص. ويكون الضبط هو 
التغيير في مبلغ الضريبة التي 
يدفعها المقاول بشرط أن تكون 
منل هذه التغييرات معبر عنها 
بالفعل في سعر العقد. 


5 - العملات 

١-5‏ عند دفع مبالغ بعملات غير عملة 
بلد صاحب العمل.ء تكون أسعار 
الصرف المستخدمة لحساب المبالغ 
المطلوب دفعها هي أسعار الصرف 
الساندة في التاريخ الموضح في 
جدول اسعار الصرف المبين بالعقد. 


“: - ضبط السعر 

١:‏ لا يتم ضبط الأسعار لمواجهة 
التقلبات في تكلفة المدخلات الا 
في حالة ورود نص على ذلك في 
بيانات العقد. ويتم ضبط المبالغ 
المصدق عليها في كل مستخلص 
عن طريق تطبيق عامل ضبط 
السعر المتعلق بذلك على مبالغ 
المدفوعات المستحقة بكل عملة» 
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المتكة الثائئ: وتائق :عفد الانشاءات العامة 


على النحو التالي: 
زع10لعصآا )ع8 جللم حلط 
حيث 120 تمثئل عامل الصبط 
لحصة سعر العقد واجب الدفع 
لعملة"ع"؛ ويكون غ117 وع10 هما 
المؤشر في نهاية الشهر الذي تتم 
المحاسبة عليهء ومؤشر العطاء 
على التوالي للمدخلات واجبة 
الدفع بالعملة "ع". 


7-7 في حالة تغيير قيمة المؤشر 
بعد استخدامه فى حساب ماء يتم 
تصحيح الحيدات. ويتم الضبط في 
الممتحلسهن: الثالى «واقطتو فيمة 
المؤشر قد راعت كل التغييرات 
التكاليف. 


كل دقسة ماستحفة للمكاول «الننة 
الموضحة في بيانات العقد حتى 
إنتياء كل؛ الأ عمال 


١-0‏ عند انتهاء كل الأعمال يسدد 
نصف إجمالي المبلغ المحتجز إلى 
المقاول. ويسدد النصف الآخر 
عند انقضاء فترة الإخطار 
بالعيوب وإقرار المهندس بان كل 
العيوب التي أخطر المقاول بها 
قبل نهاية هذه الفترة قد ثم 


1- التعويضات المتفق عليها 


: لاعطعلكلاء طعوع 10 
(زع10 /عص]آ )ع8 جم حلمآ] 


01اعد] اتلعصاكنازلن عطا معط عترع/لا 
أعةتناممن) عطا 01 11008مم عطا 101 
ع1 ب" لاقع كلك ه1 عأطهلاوم ععامط 
01 لقع عط أ عاعلس1 عطا ععه .10 لله 
عطا مد لع016/اما عماعط طاممصد عط 
كألام8] 107 ,لإ[ع/الاععموع2 ,لاعلم1 1ط 

نع" لإعلاعكلاء مل ع1طه/ا0م 


5ز «ع120 عطا 01 علالهلا معطا 11[ 2. 


2ه ما لعكنا مععط كقط )ز 12ج لعع مها 
15 131095ناء1[ه عطا .,100غة[ناعاوء 
ع2720 العطتأدنا 20 صه لطة لعاعع 2م00 
عط .عادع 1 لامع» العلا لاهم ألاعم عط ما 
ععلة) 0) 0عترعع0 15 عنالولا «<اعل12! 
عنال أذمء ضا كععصفطء 211 01 التامععج 

.055 118 10210115 أتنا1! 0 


لأمعاع] . 
مام صتماء: 0غ ؤز اءلإ0امصط عط1 1. 


00212101 عط 0 عتال امعط لهم طاعوء 
عطا 6[ 0ع)5)2 0161078م10م عط 
01 قلاع [مطامء أتأقنا 102]9آ أعمتاومم 0 

.178/0115 عط 1ه عامطنت عط 


01 عامطت عط 4ه وملاع[ملرمء م0 2. 


12010111 0121 عط أآأقط ,هلالا عط 
غط) م) لنتومعم عط القطد لعصامقاع 
عط معطه الفط 0م لمعه امم 
لء55هم عقط لملرء5 ع6 011ل 5اععاء1]0 
أحطل لاع كقط تععماع مط عطا لم2 
عط مغ صنط لاط لع56ألامم 5اععاء1]2 [أد 
علط 0 لمع عط عنماعط ممعم امم 

العاععد0 وععط عناقط 7100عم 


وعع 13 لع03أناواآ 


ارخ 


417 


058 
48 


48 


49. 


ا الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


49.1 يدفع المقاول تعويضات متفق /إه8م 160 15 605ع00202) ع1‎ ١٠-648 
0عغ102نان1]‎ 082722865  )0  )6© عليها إلى صاحب العمل بالسعر‎ 
المبين لكل يوم شمسي موضح في 2092ع21© 67م 7266 عط) )2 معلا أمظ‎ 
بيانات العقد عن كل يوم يتآخر 105 12268 ]00063 عط) م1 0عئ5)2 نأل‎ 
فيه انتهاء الأعمال عن التاريخ ع]1[23 150اء1مه0') عط غهطا نإدل طأعموء‎ 
[]5 المستهدف لانتهاء الأعمال. 10:60 غطا  طقط)غ 8عا]12‎ 
ويجوز لصاحب العمل خصم 5ع10(/6[م7اط ع1 .]102 مملغع1م ه60‎ 
202[ 0601014 11010102460 التعويضات المتفق عليها من 5عع02702‎ 
المدفو عات المستحقة  على ©ط)  10 006 5ألمعم]لاهم 10م]‎ 
0000126101. المقاول. ولا يؤثر دفع التعويضات 11010102660 01 العم1ا/ا82‎ 
المتفقك عليها على مسئوليات 6©) )عع]21 06م 0065 5ع022:028‎ 
0002 المقاول. 1211116 5 *01]ع‎ 


5-4 في حالة تمديد التاريخ 1026[ مضناء1ممره0) 0ع0دعامآ عط 14 49.2 
المستهدف لانتهاء الأعمال بعد [0ع]ة10لاونآ1 7ع 0علمعزلاهء 5اآ 
دفع التعويضات المتفق عليهاء عط ,8210م «2عءط 52206 123202865 
يجب على المهندس تصحيح أي لإمة إعع277مه ‏ 0) 15 عع لمرم 
مدفوعات زائدة ‏ من مبالغ 02202865 102660نان1! 01 اللعمالا 2م017 
التعوريضات المتفق عليها يكون 056) ع158اأوناز0 لاط ماع 2 م00 عط نزط 
المقاول قد دفعها عن طريق ضبط- 17876 .70122]6ع أرممرلاوهم إلاءم 
المستخلص التالي. ويجب أن يدفع 058 1266556 2310م »5 0 15 0020:2101 
للمقاول فائدة عن المدفوعات 1002 0عغ2اناعلقء بلعم لإوممع؟0 عط 
الزائدة اعتبارا من التاريخ المحدد 01 0366 عط) 0غ امعمالاهم 1ه عنهل عط 
للدفع حتى تاريخ التسديد. 1111 2م16 


50. 105 المكافأة‎ - <٠ 
50.1 تدفع للمقاول مكافاة تحتسب ه 14م 6ط 0) 5[ 0320© عط‎ ١-٠ 
بالسعر المبين لكل يوم شمسي 1عم م22 غط) )2 0ع)13نعلدء ولاضمط‎ 
221 موضح في بيانات العقد عن كل 6ع00002) 56) مز 51260 نقهل عه0مة‎ 
128:8 40+ يوم يتم فيه انتهاء الأعمال قبل 08(/5 /إصج 5وع1 ) /(ه عه‎ 
التاريخ المستهدف لانتهاء الأعمال 602 30م 15 0101 2اده© عط طعتطنت عم‎ 
(فيما عدا أي أيام يدفع عنها ومناء1مه0© عط عوط ( مملنهمعاءءء0‎ 
15 للمقاول للتعجيل بإنهاء الأعمال). 10162060 عط صضقط) ععزاتدء‎ 
ويصدق المهندس على أن الأعمال 15 2667ل8م8 عط1 .1226 دصمناءامصدده©‎ 
قد اكتملت رغم أن موعد اكتمالها عه 1710215 عظا غهط) لإكتارعء م)‎ 
قد لا يكون هو الموعد المقرر. ع5 غ20 لإقدط لإاغط اع نمطا عاعام درم‎ 

.عاع1ام ترم ع5 مغ علال 


-١‏ الدفعة المقدمة 
١هم-١‏ يدفع صاحب العمل دفعة 


مقدمة إلى المقاول بالمبلغ 
الموضح في بيانات العقد في 
موعد لا يتجاوز التاريخ الموضح 
في بيانات العقد في مقابل تقديم 
المقاول ضمانا بنكيا غير مشروطا 
في شكل مقبول وبواسطة بنك 
مقبول لصاحب العمل بالمبالغ 
والعملات المعادلة للدفعة المقدمة. 
ويظل الضمان ساري المفعول 
حتى يتم تسديد الدفعة المقدمة» 
على أن يتم تباعا خفض مبلغ 
الضمان بمقدار المبالغ التي 
يسددها المقاول. 


١ت-”5”‏ لا يستخدم المقاول الدفعة المقدمة 


الا في دفع قيمة معدات» وسلع 
رأسمالية أخرى. ومصاريف التركيب 
اللازمة بالذات لتنفيذ الأعمال.» على 
أن يوضح المقاول أن الدفعة المقدمة 
تم استخدامها بهذه الطريقة عن 
طريق تقديم صور من الفواتير وغير 


5"--١‏ تسدد الدفعة المقدمة عن طريق 


خصم المبالغ الموضحة في بيانات 
العهد من المدفوعات المستحقة خلافا 
لذلك للمقاول مع اكتمال النسب 
المئنوية للأعمال الموضحة في بيانات 
العقد. ولا توضع الدفعة المقدمة أو 
سدادها في الحسبان عند تقييم قيمة 
العمل الذي تد انجازه؛. أو التعديلات. 
أو -تشويات “الأبتعان - أو خالات 
التعويضص أو التعويضات المتفق 


المبحث الثانى : وثائق عقد الإنشاءات العامه 


أرع 23/10 م0130 م 

الثم عاهم مغ ذز عع لاو امصظط علط 1 
عطا 01 «مأعهنامهمن) عطا ما امعصلزوط 
8 أغع002ن) عطا مأ لم52 ]نا ماج 
أعمناممن) عط صل لعاماد عناهل عط بلط 
عطا لاط 101/15108م ]2821085 ,0264آ 
عأطقط [22 22050110 م3 01 1ماع3 1م00 
عامةط 2 لاط 320 نم1 2 12 ععأمةتدناع 
مز #علال[مصوط عط جا ع[طفامعععج 
عطا 0غ أذنالوء دع اعمع كاك 220 3201015 
7226ماع عط .امعصماوط ععمه9لم 
عطا ألأألن علالأععلآ]ء للقررعع الهأ5 
بللدمع5 وععط كقط العمرلزوط ع07300م 
القطد ععأامة تدع عطا أه األنامصح عط اباط 
عطا لاط لععنلعء لإاعلاأووعرع10م عط 
.0012]01) عط لاط 210مع1 20010205 


رين 


51 
51 


لثم عطأا ع5نا 10 15 00113101 عط1 51.2 


العام أناوء 101 /إهم م1 لإآمه العمرلاوط 
51100 لطة ,80005 لأدألمةء عطاه 


107 لاللدءأاععم5 لع [الالء1 5ع5معملاء 
عط .015لا عطا أناه ‏ 28 الإضقه 
أقطا ع2 اود مومعل 0) 15 ماع ة امهم 


ما لمكن قععط كقط العم تلوط عع72ة407 
01 5ءعز(م0 عمالاآممند لاط /إو/نا كلط) 
عطا م) العصبعه0ل ععطاه 08 5عنع1ملاما 

لاع للع لطا 


برط لنومع؟ ؟ذز العصلاوط ععموللة عط[ 51.3 


عطا مز 0م50 كاألنامصة عطا عمتكءسلعل0 
<1لل012لا2م ‏ للهلا شاتطط ‏ اعلتاترن) 
امن عطا) 0) عنل عداللارعطاه 
لعاءامصصمه أه عانالعطءة عط عسانهو[لاه) 
عطاا ما لعنماد ي1ى0/ما عطا 01 د5عع3أرمععمعم 
عط القطة امنمععه هلم .فلونآ أعماممت0) 
كاز ره امعصريزوظ ععمونرلم عط آه معاةا 
أ 5ص تاللا عتادىن دكن 18 العم لاودمع] 
عناام ‏ ,كظطمأ) نولا .عصمل ‏ علإرمبن 
كاطع تل[ لكمعم ط0©) ,كألمعت0]كنا0ك 

حععننصحل لعأمل أنان1! عه كعكناسمط 


5 الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


7ه- الضمانات 

١-1‏ تقدم تأمينات التنفيذ النهائي 
والدفعة المقدمة إلى صاحب العمل 
قبل موعد البدع . وتصدر في شكل 


مقبول ومن بنك أو كفيل يقبله 
صاحب العمل» وتحدد حسب 
أنواع ونسب العملات التي يدفع 
بها سعر العقد. 


5-65 إذا لم يكن هناك أي سبب 
يتطلب الرجوع إلى تأمين التنفيذ 
النهائي. يرد صاحب العمل تأمين 
التنفيذ النهاني في غضون ١5‏ 
يوما من آخر فترة لتصحيح 
العووتت 


55 يخطن سبحب العتل المقارل 
بأي مطالب صد الجهة المصدرة 


للتامين. 


67-ة يجور لصاحب العمل الرجوع 
على الضامن اذا حدث ما يلي 
لمدة ": يوما أو أكثر: 


أ- إذا خالف المقاول العقد وأخطره 
صاحب العمل بذلك. 


لبو ,دأ لم يدفع المقاول مبلغا مستحقا 


"2 -الاعمال اليومية 

١-7‏ الاايتم العمل بفئات الأعمال 
اليومية الموضحة فى عطاء 
المقاول لكميات الأعمال الإضافية 


52 15 

307306 3520 ممعم ع1 52.1 
ع6 ©0) غ21 و5علا1,ناءء5 )]17ع21[/10م 
عط) لاط تاعلاو[امصرط عط مغ لع10ام1م 
2 مز 0عنا5د1 عط 10 250 عا22[ أنواك 
0 عاأمقط 3 لاط 320 تتزه] 
مضه ,لأعلام[امص]طط عط مغ ع1طهامءععج 


0ه كعمل عط ص1 ل0عغم 0 تسممعل 
م[ 65 2521لا عطا 01 0101025ممام 
15 عع 228‏ إعدناممت) عط طعنتطبن 
.01م 
عط الدء ما و50مع 0م 5[ عمعطا 11 52.2 
ع لا 11ناعع5 601 
عط ©0] ؤز لاإالرباعع5 ع21011027عم 


14 متطاانن معلام امع عط لاط لع تناع 
0 ق5اأعه01آ 1351[ عغطا 01 وناهل 
اوتة 


عط) لإ1نامم مغ 15 ععلإه[ممسط عط1 52.3 
أقضاهع2 م2120 تستقاء لزمة 04 1ماع 13ر0 
.لاا لتناعع5 عط 1628نا55ا 1011لا ناكما عط 


أ282115 17لد1آء لإقط رعلا 0[مضاظ عط1 52.4 
|11 عط 01 لامج 11 لإأعريرد عط 
:12016 01 02/5 42 101 15ناعع0 


عط 01 طعقعوط نز 15 رماع 2 امه0) ع5 (3 
5 أعلإوأمسسط عط كمه أع هتامم 
0 بطعوءعءط 52101 01 لصتط 0110م 


مة 2104م أمم كقط 7م1ع8 زمه عط (] 
.]ا لإ0أمضطظ عط 0غ عبرل أمناملة 


015 /دا-/1081 .33 
عطا طز كعلهع 15رميا-لإج([ ع1 53.1 
17 لم05 ع5 ما ععة 8210 3015© 
1/011 01 3120101115 [20011023 ألأقطاد 


الستقيرة . ؛ال": «عندها ..يعطن 
المهندس. 'تكليمنات: مكتوبة -مسيقا 
للقيام بعمل إضافي تدفع قيمته 
بهذه الطريقة. 


5-9 يسجل المقاول كل الأعمال 
التي تدفع قيمتها على اساس العمل 
اليومي ع استمارات تعتمد من 
المهندس. ويراجع المهندس كل 
استمارة كاملة ويوقع على صحتها 
في غضون يومين شمسيين من 
تاريخ تنفيد العمل. 


5-5 لا تدفع للمقاول قيمة الأعمال 
استمارات موقعة عن الأعمال 
اليومية: 


- تكلفة الإصلاحات 

١--:‏ يقوم المقاول على حسابه 
بإصلاح الخسارة أو الضرر الذين 
يلحفان بالاعمال أو بالمواد التي 
تدخل ضمن الأعمال في الفترة 
بين تاريخ البدء ونهاية فترات 
تصحيح العيوب اذا نشأت 
الخسارة أو الضرر من جراء 
أعمال المقاول أو تقصيره. 


ز-اتمام المقع د 

د - انتهاء الأعمال 

ددت ١-‏ يصدر المهندس للمقاول 
وصاحب العمل شهادة تفيد انتهاء 
الأعمال عندما يرى أن العمل قد 
اكتمل. 


المبحث الثانى : وثائق عقد الإنشاءات العامه 


5 'ع26 اعمط عط معطت لزأدمه 200 
10 1252121085 111]]67ا ‏ 7علااع 
ع6 0غ 17011 200110021 +10 عع20732 

. لاهلا أقط) متعه؟ 2110م 


عط لاط لعل20معهء: عط 0) 15 15رمنن 
عط نزط 0ع/1010مم2 1105مط؟ ده رماع2 امهم 
15 تمعن1 لعنءامصسمء طعمط .عععماعممع 
عط لاط لعمعاد 200 لعاكتء عط م) 
01 دلامل عنولمعلقء منذا متطائط معع مزعمط 

.عمهل عداعط علرمنت عط 


>3١ 


-/ا1(2 5غ ه] لزدم عط مإ علزمنت [[إله 53.2 


-/ؤه12 :م5 10م 15 :00013210) 1156 53.3 


لعسمتماطه حفط عط معطت لإآمه ع1رمنت 
.115 01125/نا-/(103 518260 


5لومع 1 01 0056 .54 
تن ١170215‏ عط 0غ ع38تصهل 01 055[ 54.1 


عط مز لعغ072م رمعم عط مغ 1132621915 
مه عنوط أنواك ‏ 'عطا مععتاعط ىل2ه/11 
اع 02" واعهاء12آ عط 1ه لدع عط 
عط نزط لعلصعصية عط م1 ذز كلممعط 
أومء 00232015 عط أة اماعة امم 
سو دعوقعة ععمصجل +0 1055 عطا 11١‏ 
5 01 3015 015]أع173دمن) علا 


أعدعاص0ن) عطا عمتطختصط بط 
1م00 .55 
ا عن نل علاككا 0غ دز ععع 0 لووط 156 55.1 


عط نغ (مننإعاصطه' )0‏ علظالا ]نامعن 
عط معطب «عنزهامصمط عط لصة عماعم امم 
مين ععاره/78ا عط عمط ك5علاععل مععصاعصط 

تل لياقة 


“3 الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


1 -الاستثلام 
١-5‏ يتسلم صاحب العمل الموقع 


1 12118 .56 
عاأزى عط م03 5ععلة) «عل[0[امصاط ع1 56.1 
0/5 لعلاء5 للطااط 7025لا عغطا لله 


من إصدار المهندس شهادة انتهاء 2 ع128نا 155‏ 7ع©0زعم 8‏ عط) آن 
الأعمال. ملاع ممه 04 عأدع كتات 6 
7ه- التقرير المالى 46010111 1021" .57 


57.1 يقدم المقاول للمهندس تقريرا ©66) 0) لالممناذ 0 15 015]ع12مم) عط1‎ ١-1 


مفصلا بالمبلغ الإجمالي الذي 
يعتبره واجب الدفع للمقاول 
بموجب العقد قبل نهاية فترة 
الإخطار بالعيوب.ء ويصدق 
المهندس على أي مبلغ مالي 
مستحق للمقاول في غضون "ه 
يوما من تلقى تقرير المقاول إذا 
كان صحيحا وكاملاء وإذا لم يكن 
كذلك يصدر المهندس بيانا يوضح 
نطاق التصحيحات أو الإضافات 
اللازمة. وإذا ظل التفرير المالى 
رغم كل ذلك غير مقنعا بعد إعادة 


0 6 5 المهنضين:: المياخ عط) ما ع51ةئا2م األنامصة عطا مه عل1عع0 0غ 
رواحي ادقع للمفاول 00013101 
- أدلة التشغيل والصيانة 113 220 كعمناويعم0 58.2 

1115 
١-4‏ في حالة الحاجة إلى أدلة عنم ومعامنة11 200 ع مناد,ءم0 +1 58.1 
للتشغيل والصيانة يقدم المقاول عط)_ .لع]]إناوع ‏ 26 215ناضة1 


هذه الأدلة فبل الموعد الموضح 
في بيانات العقد. 


/--؟" في حالة عدم تقديم المقاول 
الأدلة قبل الموعد الموضح في 
بيانات العقد. يحتجز المهندس 
المبلغ الموضح- في بيانات: العقد 
من المبالغ المستحق للمقاول. 


عط 01 امبامععة لع1ئاع0 2 «ععم إاعدظط 
15 15ع2510همه عط طعتلطنت أامنامصة 051 
أعونادمه) عطا ععل0دن صلط م6 عاطونزهم 
عع1ا0ل! 5اععاعء2آ عط 1ه لدع عط عرمغعط 
لاه ل11امعه م 15 تععم اعمط عط1 .لمتمعط 
عطا 0 عنل 15 طعنطلظا اأمعصولاهم أممكآ 
28 01 5لإ0 56 لتط ااا 1مأع 0013 
أعع011» 15 )ز 11 الالامعع3 1015ع000112) عطا 
تععطالع مط عط ,201 15 )1 14 .عاءامصرم لدرد 
عطا ذ5غعغةاد طعلطنت عابلعطء؟5 ج عناوذز 0 15 
595 ]0565 1005اعع17م0ء عط 01 عممع5 
لهقصاط عط 14 الإتوووعععم عنج طعلطننة 
)1 ج211 لزماع5211512طنا 111أ5 15 أنانامع0م 
5 كععمزعمظ عط ,لعغ] تصطبيروعء ومععط ووط 


عط لإا سعط لإلمصنا ألقطة ماع همه 
أاء02]3) عط م1 لم52 عنهل 


لاأممتاة 0غ 12115 6015ع12م) عا ]1 58.2 


ا 5360 عغهل عط لاط 215 لامدك8 عط 
15 22812661 عط ,0208آ أعونادهن) عطا 
10 0ع]5]2 النامصحة عط ل[مططاتب ها 
15 11019 10263 أع13اممن) عطا 

002112101) عط 0غ عتال 


المبحث الثانى م وثائق عقد الإنشاءات العامه 3 


4- أنهاء العقد مم تامستصسء 1 .59 
١48‏ يجوز لصاحب العمل أو 5مإع052م00 عط عه ععلا0[مصرظ ع1 59.1 
المقاول إنهاء العقد إذا تسبب عط) 16 6ع2ن)م00) عط) عاةستصصع) زم 
الطرف الآخر في حدوث مخالفة [2]م702206نة 2 5عدناهء /إ)عدم «عطاه 
جذرية للعقد تحرمه بشكل طع]طللا )ع002م00) عط كه طعوعرط 
جوهري من المزايا الرئيسية ع©6©) 04 «طنلط ٠065‏ 1زمعل /(12[1)م3]وطناد 
للعقد. اع ام0ن) عط أ0 كاأأعمعط لوم اعمقهم 


2-8 تتضمن المخالفات الجذرية 01 5عطعوعمط ‏ 1000220606241 59.2 
للعقدء على سبيل المثال لا ]06م 156 لاط ,علناعمة أعقامم0) 
الحصر. ما يلي: ,60 11 


أ- وقف المقاول للعمل لمدة 58 يوما 28 +10 0/011 5م5)0 01]ع022م00 عط (3 
عندما لا يكون هناك أي وقف :1 1,م/نا 4ن عع3مم5]60 00 معطت دلول 
للعمل موضحا في البرنامجح 210 50812111م ا1ع11ناء 116 1 5]011/11 
الحاليء ولم يكن هذا الوقف 7عءع ‏ ]00 885 ع28مم5)0 عط) 
مصرحا به من المهندس. جكعع اعمط عط لاط 210601120 


ب- اذا كلف المهندس المقاول بتأخير 0 008141246017 عط كأعناتاكما #ععمتومع عط رط 
سير الأعمال ولم يتم سحب هذا لصخ 1/0215 عط 1ه 5وع7082م عط لإداعل 
التكليف فى غضون 78 يوما. متطعذيا ماندعلط )ا غ00 15 متا ءنصاكما عطا) 

28 02/5: ' 


ج- اذا أشهر افلاس صاحب العمل 22206 15 0026530107 عط نه رعلا إمصحظ عط (© 
أو تم في غير حالة إعادة البناء أو 105 ضفط) #عطاه ل0ع)2لتنوذ! 15 ره أمناكلمةط 
الدمفم ‏ :230 مقع لننصسة ع0 ممتاع نا مأجدمنم] 0 

د- اذا لم يدفع صاحب العمل مبلغا (ععمأعمط عد لإ 1]1160عه المعملا9م 2 (0 
مصدقا عليه من المهندس إلى ع6) 0) ععلإه[صصظ عط لاط 210م ]20 15 
المقاول في غضون 1٠١‏ يوما من عط) 01 5/إ02 90 متطئاننا 7ماعةنادمه0) 
تاريخ شهادة المهندس. عا نالع و *زععل اعمط عط 1ه عندل 


ه- اذا أعطى المهندس إخطارا بأن 0 عتنااتة! غ2ط) 01م كعلازع تععمزومط عط زع 
التقاعس عن تصحيح عيب جذرتي د هز ن)لعاع0آ] غدأنا2201م 2 )ععترمة 
معين هو بمثابة مخالفة جذرية» مسة اعمراضمع 01 واعدع 6 نامع صنلصنا 
متطعتيا ازان نت ها كلته! ماع تاوما عط 
7 لتطتلع ع0 معدل 01 لمععم عاطفممكيع؟ 1 
لمن عع ماومظ عط نام 


وتقاعس المقاول عن تصحيح هذا 
العيب في غضون فترة زمنية 
معقولة يحددها المهندس. 
و- اذا لم يقدم المقاول تأمينا مطلوبا. نح ع10710م ]50 5ع00 05ا]عء020:2) عط) (1 
المع أناوع؟ كا طاعتطلة لاأأكناعة؟ 


55: 


5-48 عندما يرسل أي طرف من 
أطراف العقد إلى المهندس 
اخطارا بوجود مخالفة للعقد. يجب 
غلى: الميندين: ان يكرون :اما إذا 


كانت المخالفة جذرية من عدمه. 


434 قطن النطلن كما سيف تكزيف 
يجور لصاحب العمل انهاء العقد 
حسبما يتراءى له. 


41-ت في حالة إنهاء العقد.ء على 
المقاول أن يوقف العمل في الحال 
ويجعل الموقعم سليما ومأمونا 
ويترك الموقع بأسرع ما يمكن 
بشكل معقول. 


- الدفع عند إنهاء العقد 

75 فى حالة انهاء العقد بسبب 
مخالفة جذرية للعقد من جانب 
المقاول. على المهندس أن يصدر 
شسهادة كينة العطل افلخ 1 الوا 
التى : ظلبها وطن وخا نقها الففاف 
المقدمة المسلمة حتى تاريخ 
اصدار الشهادة والنسبة المئوية 
لقيمة العمل غير المكتمل الموضح 
في بيانات العقد. وفي حالة حدوث 
التعويضات المتفق عليهاء ويكون 
لصاحب العمل الحق في الحصول 
على تعويضات. وفي حالة زيادة 
المبلغ الإجمالي المستحق لصاحب 
العمل عن أي مبلغ مستحق 
للمقاول يكون الفرق دينا واجب 
الدفع إلى صاحب العمل. 


5-6 في حالة إنهاء العقد وفقا لما 


الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


أع002012) عطا 10 )هم تأعطائء معط/لا 59.3 
ع3 1م00 01 لاعوععط 2 01 م2016 د5علااع 
0 15 "اعع 0 أعقصط عط ,تعع م زأومط عط ما 
15 طعوعءط عطا ععطتعغطسط علاععل 
. 20 01 111102221 


عطا ,عنامطة عطا ع0 للم فاكطا اولخ 59.4 
عط عا2طتطيعة! لإمم ععلز0[مووط 
لامك قلط 21 31 1م00 


عطا ,لعا متصطئعا 15 أعهنخامه00 عطا 11 59.5 
011 «م)ؤد طللهقطد ‏ «5ماع0:3ه00) 
عكلة5 عالزد عط علقم ,لزاأعغ2 الع مامز 
5 ع]ز5 عطا ملاوع[ 320 ,عتناعع5 3200 
.5511م '!إ76250221 35 50012 


60. 231/102111 12016 0 

لعا ةمتصضع) 1١‏ أعوتاممن) عط 11 60.1 
01 اعدوعةط امألمعم هلصن؟ 2 01 عكنتاوعع] 
عطا .اماأعهناممن) عط لاط أعهونامهم0) 
101! 11221 1اتاع» 2 عناذذا 0 15 عع راع دا 
320 عممل غ11م0ت عطا 1ه عبلةم/ا عط 
3207322 ووع1 0ع5ع 010‏ 112611215 
]0 0266 عطا ما من لم/ازععع5 5الاع مالم 
5 320 ع2)1521عء عطا 01 عناوذا عطا 
عط 01 علهلا عطا 01 عع دأمعععم علطا 
مز لعأدعللصز لعاع[مصرمء أمم علعما 
2164ل توآ .10268 أعهنمم) عطا 
عط) 0مة لإآممد 206 ه06 5عع تصيددنآ 
ا 022902865 جا اطع 2 قط اع لا10م0اط 
لعتتناعم1 لإداعل لاطهة 01 أععمدع1] 
لهام عط غ1 اعدعءط عطا رهطا 3215108 
61لا 0[مصقط عط 10 عنال 31201011 
عط 0 عنال المعططلاهم لامج كلععء0<ء 
عط القطد ععمععع1 لل عغطا ,رماع هخم 
.ا لإوامصاط ما عاطهلاهم أطعل 2 


عط 26 لعنةستصمعا 5ز أعوئومح عر 607 


يراه صاحب العمل أو بسبب 
مخالفة جذرية للعقد من جانب 
صاحب العمل.» يصدر المهندس 
شهادة بقيمة العمل المنجز والمواد 
التى ثم طلبهاء والتكلفة المعقولة 
لإزالة المعدات.» وترحيل أفراد 
المقاول الذين يستخدمهم للأعمال 
فقطء والتكاليفب التي تحملها 
المقاول لحماية وتأمين الأعمال 
مطروحا منها الدفعات المقدمة 
المسلمة حتى تاريخ الشهادة. 


-"١‏ الممتلكات 
١-5١‏ كل المواد الموجودة في 
الموقع» والتجهيزات,» والمعدات 
التي يمتلكها المقاول. والأعمال 
المؤقتة والأعمال تكون ملكيتها 
لصاحب العمل»ء وتوضع تحت 
تصرفه إذا تم إنهاء العقد بسبب 
مخالفة جذرية للعقد من المقاول. 


5- فشل العقد 

١-6‏ في حالة فشل العقد بسبب 
لتب الحرب: أو اى..حادث آخن 
خارج تماما عن سيطرة أي من 
صاحب العمل أو المقاولء يجب 
على المهندس أن يصدر شهادة 
بأن العقد قد فشل. ويقوم المقاول 
بتأمين الموقع ووقف العمل بأسرع 
ما يمكن بعد استلام هذه الشهادة» 
وتدفع للمقاول قيمة كل الأعمال 
المنجزة قبل استلامه لهذه الشهادة. 
وكذلك قيمة أي عمل ينفذ بعد ذلك 
يصرح له بتنفيذه. 


المبحث الثانى : وثائق عقد الإنشاءات العامه 


]0 عكناقعع6 01 ععلع للع /الرمء 5ع لإ0[ملوظ 
لاه أعواومن) 7ه طعوعتط ل[هأمعستهلدنة 2 
عنا55! 0) 15 اع76أعم 82 عط ,ع لاه [مصظ عط 
!201 عط 01 عنالةل/ا عط .10 عام لمعه 3 
عطاك ,لع2ع00 5لت2ترعاهقصط ,بعممل 
604 [0102طرع5 01 أومهت عاطوممووع: 
عطغ 01 2]512100مع ‏ ,1616م أنالع 
لعلا10امصعء ‏ أعمممدمعم 5 0002) 
عطا مضه ,15ءمالا عط 2ه لإإعاموك5 
200 18لناء1016م 01 كاومء 001121015 
ع ذوع1 لصهة ككاه'8آا عط ع لتزناءء5 
01 غ026 عط 0) منا 0منااعمع2 5اأمع لام 

عع نامعن عا 


لإأاع م0 


تتا 


61 


غققاآم ,على عط وه 671315)هم أآلألث 61.1 


,01]ع00252) عط لإ 0300 العام اناو 
عكه 178/0215 عط لمه 178/0115 بجدرمم مر 1 
عط 01 لإأتعم20م عط ع6 م60 لعمرععل 
عط 14 [052م015 حلط غه عه لصة ععناه[مصط 
ه 05 عولتلدعع6 260 لتمرع) 15 أعه امهم 
عط لاط أع ماده 01 طاعدعءط 2[1أمع2030نا؟ 

0001201 


له 

عطا لإط 552660ن؟ 15 أع هام 0) عط 11 1 
تعطاه نزم لإ ع0 عونا 01 علوعرط اناه 
[معاصضمء عط علأكاناه لالععتامء أامعلاء 
غط) عه ععلاو[مصسظ عطا ععطائء 1ه 
0غ 15 #ععملأعصظ عط ,ممم 
مععط كقط أع دادم عطا أهقطا /11امعءه 
0 15 ماع ه امم ع1 .5120ل 
5 !1/011 م0أ5 200 5215 5116 عطا ع 21م 
عمأبائععع؟ تعلق عأطتلوومم 25 لإلعاءانا0 
61 لندم عط 0 15 لصة 1216 تترعه خلطا 
عتوقعط اناه لعتسقء 01 اج 
0:1 لامة 108 320 )[ ع لالااعمع1 
عط طاعتطنت ما كلنه لم31 أناه 081160 
.ل مام 5وننا 


62 
62, 


5 الفصل الرابع ٠:‏ عقد الإنشاءات العامه 


الشروط الخاحة لعقد الأنشاءات العامة 


القسم - ١‏ تعريف الشروط الخاصة 
للعقد 


القسم - ” نطاق العقد 
الفسم - 5" رسومات التنفيذ والعينات 


القسم 5-7 السجلات ورسومات ما ثم 
بناؤه فعلة 


القسم -5 التصاريح 


القفسد ٠‏ برنامج العمل خلال الاسبوع 
وساعات العمل الإضافية 


القفسم -8 المرافق والتسهيلات المقدمة 
من المقاول 


الفسم -1 الممارسات الإنشائية بالموقع 


القسم ١٠‏ الأدوات ومعدات البناء 


القسم ١١-‏ السلامة 


القسم -؟١‏ مستندات برنامج الإنشاء 


انقسم -؟١‏ بدء وتنفيذ وإتمام الأعمال 


اأقسم -5 ١‏ التعويضات المتفق عليها 


لهاععم5 01 0ه 1اأماقء2آ 1-عه5 
00222 01 005011005 


أع00012) ع1 01 اأمعاءاظط 2-عه56 
5 211 1012111185 م50 56-3 


220 100122215 20جمع1 4-عه56 
101131285 810116 -ولق" 


8 5600-5 
5 مه 56-6 


00ت عاععء نالع 1 بالعطع5 17/701 52-7 
016 


عمط 22005م) 8-م56 


15 300 1165 [زانا 
ع1 ك-00 و5ع222012 01011 “لأوم00) 56-9 


0 320 و5أن10 560-10 
11 1م1201 
لإاء501 560-11 


عانالعطء5 002520101092 560-12 
نات 


1217 ,0011611 560-13 
5 عطا آه دم1اء[ مم00 لمد 


65 1101101216آ 560-14 


القسم ١5-‏ إجتماعات الموقع 

القسم ١6-‏ تقارير المقاول 

القسم ١8-‏ قياس الأعمال ودفع قيمتها 

القسم ١9-‏ ضمان التنفيذ 

القسم - 2٠١‏ متطلبات التأمين 
الملاحق 

مرفق :)١(‏ قواعد العمل في الموقع 


مرفق (5): الحد الأدنى من متطلبات 
مان في الموج 


مرفق (5): شهادة التأمين 


مرفق (5): ضمان الدفع المقدم 


مرفق (<): ضمان التنفيذ 


المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة لاع ؟ 
دعسطاعع1/ عاذ ذؤاءعع5 
15 0111122101 560-16 


0 2 2 0 71321 56-17 
الع مالو 101 


عط 101 العلل المعراع زتاكوء14 560-18 
3/0 


0016 22101150936 19-ع56 


560-20 1151011210 55 


لكات الاء 109 


5ع ع1رو/أا ع 1ك -1 المعستطاعو1ام4 


سنا م8 أععزمع ‏ -2 اللعلمتطعماك 
11615 نالع /إأ521 


12 01 1112216ازعن) -3 المعصطعة ام 


امعمنلو2 ععصوكلخ -4 العمتطعمااك 
0001 


16 ن) مع مومتم5]مء2 -5 الاعصتطء13 م 


.> الفصل الرابع : عقد الإنشاءات العامه 


الفسم- :١‏ تعريف الشروط 
الخاصة للعقد 

تراف:.. ٠‏ القوة. “التالنة” “المتظلنات 

والاجراءات والشروط الخاصة لاسيما 

المعمول بها في تنفيذ المشروع من 

جانب المقاول ووكلائه 


الخامة, :ويلتز م المقاول يكل المتطنبات 
والإجراءات والشروط سواء الواردة 
في الشروط العامة أو الخاصة 
بوصفها جزء لا يتجزأ. 


القسم -؟: نطاق العقد 


ينفذ المقاول الأعمال بما في ذلك تقديم 
المؤقتة» ودفع الضرائب ما لم يتفق 
على غير ذلك والتأمين والمصاريف 
وغير ذلك من الخدمات الضرورية 
لإتمام .. الأعمال. .طبقا “'للزسوهات 
والمواصفات الفنية والمتطلبات الواردة 
في مستندات العقد والشروط العامة 
وهذه الشروط الخاصة. ويشمل نطاق 
الأعمال المحددة في هذه الشروط على 
لديل" الفكان: لا الحصر :ماايلن: 


أ- التجهيزن والتسليم والتركيب 
والانشاء: و الأكتان, :و الفهيكة .' (لعمل 


لقنأءع52 01 تنهلاتلسلقاء1 :51:0-1 
"اده ن) 01 كددرهز) أده ) 


عط عمقلعل و5ع01205) عص1[به0110؟1 ع1 
20 د5ع7نالع0106 ,كأمع72ع11ناوع؟ [2ا60م5 
0) عالطوعزنامم2 /١إ[!22[ناء211م‏ 10085لجدم 
عط لاط أععزمعط عط 01 عع قهرم لمعم علا 
بكاضع 28‏ ,5ععلإ10م22ع ‏ 15 ,1ماع00032 
200 15م0غع532ممعطناك ‏ ,21065 1عدع]مع1 
21 002011025) [2اععم5 عغط]1 .كع 1اممناة 
0غ /21الع لع لمطامهء لقة لالدأمعصرء أممناذ 


عط .06020100085) [وكعمعن) ‏ عا 
لمصة لعنوع تلطه عط القطد «ماع2ه0) 
للع عط أله طازبت عل2010 


طامط 01 10005لممء 320 دع"تالععه70م 
02 35 002011085) لواععم5 لمة الوزعمعء0 
ماع00 


5-2: 511011 01" 1111 
00111 


ىلءو/لا عطا عانععيرع القطد ماعو نمم 
مه كلقائع نهم 211 01 108ل011عم ممللباعما 
,10015 ,165[ممناك ,01ط18 ,ااعصرماناوءع 
نع نماكم ,8ملل1ملدء 5‏ ,كعنانااعهة] 
17 لهم زملعه/7ا 8 01م لمع1' باأمعصدم لاوط 
رع5التاتعطاأه ل0عع382 عتعطنت أمععناء و5ع2ةا 
0007 [[ده لصة دعذطعمئاء ,ع206]ناكها 
05 منتاء[مطدمء عط 101 لإتوؤوعء56 و5ع117/10ع5 
عط طلار ععمهلمء 2‏ هذ 17/015 ع 
5 أععم> أدعتقمطععء1 لصة 5ع0131318آ 
م لع0لةاممء كالعطرعىتنوع؟ لصة لعلناعما 
التعمعء) 220 5اللعزناء120 أعوادمن) عط 
عم520 ع1 .11505لمه0) أوزععم5 عدوعط 0م 
بعلتااعما سمتعععط لعط تعوعل ي1يون/لا ع1 01 

ع0 101101 عط ,ما لعاتصذ! أمم كأ اناا 


,125ق110/2اع0 ,ع ماطلامتاصلط (3) 
0غ 78قلأاأء5 2280 ع لتأوعا ,ع لتأعناا015© 


وغير ذلك من الأشياء الضرورية 
لتنفيذ وإتمام كل الأعمال حسبما هو 
موصخ في الرسوماتا: والمواضفات 
الفنية وقوائم: الكميات .طبقا للمتطلبات 
الواردة في مستندات العقد. 


يذ دهروين: لزه متاطيق» شرف 
المباشر والرقابة الكاملة على العاملين 
أثناء تنفيذ الأعمال بما فى ذلك تخطيط 
الإنشاء والاغراف عليه وكذلك أساليب 
وبتبل: العمل بالموقغ: 


ج- تعيين ممثل مفوض وأشخاص 
رئيسيين مؤهلين تأهيلا ملائما وكذلك 
التأكد من أن كل اتصالات المقاول 
ومخاطباته مع المالك حول كل الأمور 
تتم من خلال مدير المشروع. 


د- تعيين ممثل< للسلامة التنفيذ 
واستمرار العمل ببرنامج للملامة 
يضعه المقاو ل اللا عمال" المواقع طبنا 
للقوانين :واللوائ. والمعابين المعمون 


لمراقبه الجودة للتأكد من جودة 
الأعمال بما في .ذلك تقديم شهادات 
اختبار الورش والاختبار الميداني 
والتفارير و مستندات النحقق من الجودة 
ويعد ما سبق ذكره مجرد وصف عام 
لنطاق الأعمال ولا يفسر حلى أنه 
يستبعد أي بند من الاعمال المطاوبة 


المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة "> 


0 ل55211عع76 كعققلطا وعطاه الج لمج علرمبن 
كه كاىه/مآ أل عاء[مصيمء لصة مسمكيعم 
لمعتصطعء!' ,دع مزعهطط عط عرز لعطلرعوعل 
65 )) أ و[ازظ 220 0005د172اع6م5 
عطا صل لعمستماممء كامعورع زوع عط 0غ 

0011121 15 


60 أعممودمعم 1160لدنون 8م1لننامعم (6) 
أمتاممء 


لمسة لاإلاعع12ل ع05ارعم ناك 
عط 08مل دععلاه[صصمء ‏ لاأعاعاممرم 
ناعم كلءو/8ا عط 01 عع ممعم 
601 أمنلاصم لصضه عسلصصدام ‏ عطا 


لمة 5ل000اء27 320 1023125 ,لك لمأكمء 
:ع5 عطا )و عازمننا 


1ن لإأع 2 ناوع20 ند ع لمتأه دمع أوعل (0) 
لاع1 220 لأ أمعدوعممع1 ل0ع0112طاننة 
لله أقطا عملتاكمء لضهة أعصصمئعم 
220 200115 15 /0) 
أله مه ععم 02 عط طاالا ممنادء1للتسصرمء 
عط طعتقغط) علهم عط القطد كعع م1 

8 أء6 [010 


الام أامعدع تلمع 11 /إأع521 2 8ل ادمع أو5ع0(0) 
1 4ياة افلم إممرا 10 
7011 101 81215 10م لإأت21؟ 20111361015 
كلد عع0لنلأممرمء طلز عازك عطا )26 
لمهت .85لا انوع .كيدا عاطدء1اممده 

لقة :لإأ521 1221528 801 5121102105 


ه ع8للمتد)متقط 300 8لأامعممعامد1 (ع) 
عط) عاناكلء 0) للوعع10م أمنغممء 'ز)1للهناو 
ناعم ,عرولا عطا) 0 “0021163 
عمتادع) لاع ممه ومطد 04 بالمتطكتصمنة 
عمأءءعماعمة لهة كارممع؟ ,كمم ع1 معن 

نات امع طانان00 متاق 1! معلا بإاللحنان 


ان لول)مشتعععل التعمعع 1 كز عامطة مطل 


نا امم كل أنه جاءعن/1ا عطا أده عممع5 عدا 
أن تناز نزحت علباعيء ما أععاعرم عام عا 
عناوم عاذ لاط عه ع1 لعألدء عملا 
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مستندات العقد. 


القسم ارده رسومات 
والعينات 


التنفيذ 


١‏ - تعريفات رسومات التنفيد 


والعينات: 


يشمل مصطلح 'رسومات التنفيذ"' كما 
هوا مستخدم في هذه الشروط 
الرسومات الخاصة بالتصميم 
والتصنيع والإنشاء والتخطيط وتهيئة 
الموقع» والرسومات المعيارية للشركة 
المصنعةه: والبرنامج؛ والمطبوعات 
الؤسفنة؟- :و الكتالو يات :و الكضيات:ة 
وبيانات التنفيد والاختبارات؛ 
والرسومات التخطيطية لشبكة الأسلاك 
والتحكم. وسائر الرسومات وبيانات 
القضهيم و البيانات الوضيقنة " المتعلقة 
بالمواد والمعدات وأساليب التركيب 
والانشاء . كسيما. يكون ‏ ذلك مطلويا 
لاظهار أن المواد أو المعدات أو النظم 
وموقعها وتركيبها مطابق لمتطلبات 
العقد. 

ويسرى مصطلح "منتج" - 
استخدامه في هذه الشروط - على 
لوحدات المعيارية التي تنتج بالجملة. 
بينما يعنى مصيطلح "مصنوع البنود 


اج سم 


3 الصحيحة بالفراغات الفعلية 
في الهيكل الانشائى. وتجسد التغيرات 
الطفيفة في التصميم أو الإنشاء حسبما 


115 م0112 ) عطأا صا لعتامسا 


(اللذط 11471115 51102 : 50-3 
الل ايلك 


755+ «510 015 1005)لسقاء12 (1) 
:15> 2110 


05 35 “101311185 ممطك" لعا ع1 
12121011 بلع أاوعل د5علنااعم1 متعرعط 
:01313/11185 11128]]أ52 220 ]0101/إ13 رمملاععء 
:013/185 51220210 11311112110115 
015اأ 1112 علالام 1معوع0 زدع]نالعانة 
61121 زوع 7لاطعمءط 220 2281083 
أمتاصمء 220 عمضاظا :هل أوع) لله 
,5ك8 اول “عطاأه [ل2ه 220 زكصوئع 13ل 
8 22ل ع الام معوع0 له لئاوعل 
5 220 العام أناوء ,21215ع]2 ما 
6 /إ102 35 702]1092أ5ممه 320 111285 01 
,226151315 عطا أقط) /تامطد مغ لع ]1نا0ع] 
110 عغطأا 200 كممعأولاة 01 املعم نالع 
عطا 0غ م1ت1مكممء [أمعتعط) عمل لله 

1ع 00013 


مضع عط بلأعقعط لعولنا ‏ كم 
5350210 مغ وعزاممة “لم1 اع دنا مقو" 
لصة ,ألعع2001م كذكمط لإ1[دناكنا 1]5منا 
“األدء11اععم؟ 5ترعا! دمدعمر “لعادء 021" 
لعاععاء5 01 أنه علهطم عه لع[ ترعدكة 
لماوعل 0177101031ها أععم مغ وللتمعادما 
القطة كعمادوعنا ممطذ .5امعمرع 2 1نالوع1 
01 مع ندعل 21160اع0 اجناعة عطا اذا اطهاوء 
قتاع لعندع21ط12 ,0 لع نااعة !لمق لج 
0) ملتطكمملنواع: «عممعم_ عندعللما 
5 مع أدعل 15 1امصة :11هنط عملماهز0ة 
ات 1راععاع مضه أهمعتممطععم 01 
0 ملطكهه00هاع؟ رعم50م 10 العمصرم تناوء 
4ن :ع اناأعنأ5 عطا مز ك5ععوم؟ أو اكلام 


يتلائم مع الظروف الفعلية ويكون 
حجم رسومات التنفيذ موحداء وتعتمد 


ويتضمن مصطلح "عينات”" - كما هو 
مستخدم في هذه الشروط 2 المواد 
الطبيطنة و الأشناء المصددة :و" الفعد اب 
والأساليب والأجهزة وأجزائها أو أيا 
من ذلك حسبما يكون مطلوبا في 
المواصفات الفنية وأية عينات أخرى 
قد يطلبها المهندس المعماري أو 
المصمم الداخلي لتحديد ما إذا كان 
نوع أو جودة أو تركيبة أو أسلوب 
صناعة أو تشطيب أو لون أو غير 
لك مر حسيائصن: الفواذ وخلئفه هنا 
يقترحه المقاول - مطابقا للمتطلبات 
الواردة في مستندات العقد. وتوضح 
العينات نوع وجودة وغير ذلك من 
الخصائص المطلوبة لمختلف الأجزاء 
التي تدخل في العمل. ويكون كل 
العمل مطايقا اللعينات التن. شد قبولياء 
وتقدم كل رسومات التنفيذ والعينات 
طبقا لبنود القسم ١>‏ من المواصفات 
الفنية. 


3 


)١(‏ برنامج تقديم رسومات التنفيد 
والعينات: 


في غضون أربعه عشر )١1(‏ يوما 
بالتنفيذ. بقدم المقاول إلى مدير الإنشاء 
والمهندس المعماري برنامجا مبدنيا 


لتقديم رسومات التنفيذ والعينات 


المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة ١ه‏ 


معأدع0 01 5ع278طء 1201م1 01216م111201 
لقناعة الاك 0غ 0ع لانأكمم ‏ 01 
85 م520 01 5126 ع1 .كمه للممى 
لإا 0ع107مم2 لمج 0ع2021012هاأد ءط اأقطد 

وع اناك ا © 


ماعععغط 0م05 25 '*دع1[مصيدكذ" طعا عل 
ع1 :221611215 [قكنااهه زدعل0ناعد1ا 


20 و5ععالاع 0‏ :1021م [لاو0ع زكللاع][ 
5 أمع5عط) 75دم 320/05 زذ5ع1322آممة 
لمعتمطعءع 1 عطا ص1 عم لعاله 


215 تعطأه لإمة 320 كمم1خده11زععم5 
07 أععالطععثة عط /إاط لع؟اباوعء عط /إ22ر 25 
تعطاعطنا عم امسعاعل ما متعمعاوع0آ «ماأرعامآ 
25101 .ولاأللةنانل ,0مك عط 
تعطأا0 220 0107 ,11151 ,ملطكمقص م 
.عا ,5للتتعاهم 01 5علا5لمعاعوتوطء 
0 601110112 101ع1152م00) عط نإ5 0ع005م10م 
أع002113) عطا 01 كالعمصيع انوع عط 
اوتآطهادىء القطذ 5ع1ممدد .5أمعطنتتداء20] 
لع1تبوع #عطاأه 220 '2110(9نن ,لمكا عطا 
01 2115م 5لال هلا عطا 01 5105 1رعاعة تقطن 
مز عط المطد علم2منت للد اسه ,كلعمت عطا 


لعاأمءع2 عط) طازبن ععم509مع260 
0ه 5ع0/12ة0آ1 «مطذ [أث .5ع1م12ود 
مذ لعنغتصطند عط طللقطد 5ع]1مطلود 
01 1201/151015م عط طغانا ععمقلمعه20 
لمعنمطعءء1 عطا 01 1[ (طرمززالازرآ 

كك 


01 [قاأاتسطسك عره؟ عاسلعطء5 (2) 
تدك 20ج دع د ]1 وماك 


وحمل تدلمعلى (14) مععاميه! صتطاتلا 
ما عع 0ل معطا أن ععتلادكز عغط) ععالد 
ن) اتتصطناة الخطة مات امه" ) علطا .لعععواط 
عطا ‏ لضه ,اعم ض ضفل لانتل تاكضه00) 
ممه لعزت لأعط) 10181 أععالطءم 
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لمراجعتها واعتمادها. ويوضح 
البرنامج التواريخ التي يقدم المقاول 
فيها رسومات التنفيذ والعينات لكل بند 
من مختلف بنود الأعمال. ويكون 
البرنامج مرتبطا ارتباطا مباشرا 
طبقا للبنود الموضحة تحت عنوان 
برنامج الإنشاء" و"المستندات 
المقدادمة '". ومع ذلك يقر 
المقاول» ويعكس اقراره ذلك في وضع 
برنامجه. بأن الوقتح المطلوب 
لمراجعة المهندس المعماري قد يختلف 
حسب كميه المادة المقدمة في أي وقد 
معين وحسب درجة تعقيد رسومات 


(*) مسئوليات المقاول عن فحص 
رسومات التنفيد: 


يتم المقاول ال. 
مع نسخة الى مدير 


سمي مات 


ى المهندس المعماري - 
الانشاه 2 عل 
5 التذفيد والعينات المطلوبة 
طيهاة. لواف > اللحتضت”. بو لكا 
المنعئلة ٠‏ “كدنه البق )0 .هن 
الم ايفاك الفبةة* وكذلك «الدو عد 
الكاوة لمن حت مسرن ف عبن أ 


في عمل أي مقاولين آخرين. ولن 
يمن أي تمديد للوقت للمقاول بسيب 
تكله عن تقديم رسومات التنفيد 

ملائمة 


والعينات والبيانةت الوصفية مكحت 
عن طريق المقاول. ويتم مراجعة كل 


6 عالالعطء5 لإاكملمتمستاع:م 2 ,10121مم2 
30 1013112855 معطذ 01 [مالساطند عطا 
عأدع1لط1 اأقطد عانلعطء5 ع1 .5ع1م روك 
القطد اماع هتادمهم) عطا طعتطننا مه دعأهل عطا 
15ام 5222 320 101311285 ممطك أالماطناد 
7/011 01 5ل1ع]1 5نا0لكة/ا عطا 01 طاعدء 01] 
لعاماع؟ /الأعع2ال ع6 القطة عانلعطءة عط 
لعقممع2م ع1لالعطع5 دم 1اء نضماكمه0) عط 10 
طتانط ع5022معع2 10 7مأعهامهمن) عط زط 
31 لأكصط0ن)” لع [ألامء و5عدنرد01) عط 
بللء /اع/11013 **215])لمطتط نك" لمح ”ع1 نالعطء5 
لضهة ع7لضومعع:1 [اهقطد «مأعد دمن عغطا 
عا 18 102][معمعع, طعييد )ععمالعم 
عطا أهطا عامالعلاءد كتلط 1ه امعمصرمماع عل 
واععالطععذث عطا +10 لّجع[ اناوع عمنا 
عط مممنا ع108لمعمع0 هلا لإقمر لاع الع 
لامة غة لعااألصططناك اممرعاهم 1ه 'إالأصدنان 
عط) 04 لإألعاءعاممرمء عطا 20 عصل عمه 

165 م5110 


17ل أطأكسممدعء*؟1 5*ماء2مهم) (3) 
: 12151285لآ-معطك مستكعاععط © 10١‏ 


عا نا الضنطنك القطة ممع ضامم عط1 
ذا [2غ]! لكصقم) نل أن نومك 2 طغللا أعع ال 10م 
ممطد لعتلنوع" أأن نمع همقل ممعلاعضاكمهة) 
انا ع070200جعن تنا دع[ متصوك لقن دعم فالا 
عط طلاط لمج عانلعطعءد 0عل/امعممة عا 
انعتمطعع1' عط 01 1 كممأنالامرم لع1أناعل 
65 لأعناذ طااند لقن كلم لغو112اع6م5 
10 01 78/0112 لزاه كلط صذ /إ2[ع0 0م عذللهه 10 35 
.15ماعةامم0) ع#عط)0 لإصة 01 )قط 
عط نغ لعتصدئع عط [1[اند علدا 01 5نم اومعاءاء 
علالقط 0 عتنالتد1 01 عوللوععط ماع32 ادم 
م لع أمططناد 5عامصتة5 200 5ع مأحة:0آ1 مم0لاد 
لمج ملع زلاعم 10 اكزو[اج 0 عدرل املك 
األحصطن؟ اأقطد 15مغاع2أصه0ءط51 .نزوو 1 ططتطنادع] 
ممه كعامصدك .كعقتسسط موطك أن 
طأعنامعطا 2غهل ثلالام موعوع0 ومع ]باع 12 مقتنا 
القط؟ 5دن1؟ةالصناناد عند الى .رمع نمه عطا 


هذه المستندات بدقة من جانب المقاول 
للتأكد من اكتمالها وتمشيها مع 
مستندات العقد قبل تقديمها. ويجب أن 
تحمل كل العينات ختم المقاول بما 
يؤكد أنها قد تمت مراجعتها. وعند 
فحص رسومات التنفيذ. على المقاول 
أن يتحقق من كل الأبعاد والظروف 
الميدانية وأن يراجع وينسق كل رسم 
مع رسومات التنفيذ الخاصة بالأقسام 
الأخرى أو بالمهن الأخرى التي يرتبط 
عملها بتلك الرسومات؛: وحسبما هو 
مطلوب للتركيب الصحيح والكامل 
للعمل. ويتم إعادة أي بنود مقدمة 
بدون ختم المقاول وأية مستندات 
مقدمة تكون من وجهة نظر المهندس 
المعماري ناقصة أو تحدتوى على 
أخطاء عديدة أو لم يتم فحصها أو تم 
فحصها سطحيا فقط يتم إعادتها إلى 
المقاول بدون فحص لإعادة تقديمها 
في الوقت المناسب بدون أن يؤثر ذلك 
على برنامج التشييد المعتمد. 


)5( مراجعة رسومات التنفيذ 
والعينات: 


تتم مراجعة رسومات التنفيذ والعينات 
بما يتلائم مع المهندس المعماري 
ومدير الإنشاء في متابعة الأعمال» 
ويقر المقاول بأن كل مستند نمت 
إعادته إليه - مهما كانت التاشيرة 
عليه- ربما لم تتم مراجعته بكل 
التفاصيل» ولا يفتررضص المقاول في أي 
حال من الأحوال أن المراجعة كاملة 
من جميع الجوانب. ولا تعفي هذه 
المراجعات المقاول أو المقاول من 
الباطن أو المنتج أو المصنع أو المورد 
من المسئولية عن أي نقص قد يوجد 
أو أي خروج أو انحراف عن 


المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة ؟ه؟ 


1207مه0') عط لإ لعاععطء لإلطعدمرمط) عط 
طاابط ععمهتأمصمء :10 لمة ذدعمعئاء|امصم :10 
لة))تططناة عنمقع6 كاأمعصنء120 أعم ناوه عط 
15غع امه عط عوعط القطة د5عامصدد لام 
0 تعع6 عللقط لإعط) أقط) عمال تامع ممرذاد 
5 وللاععطء 5[ .لع اععء 
القطة «م6عهنامه) عط ,كع مأله1 «ومطك 
5 110 320 كوه زومعممتل لله تعب 
م0ط5 طعدع عغدم1ل:0-ه0ء لص عاععطء القطاذ لقح 
آله 01 دعم هنا ممطذ عط طازتا عم مول 
15 عله0لا عذ05طللا 5ع20 ع0 5وملاعء5 ععطاه 
[م50م 101 لع الاوع ك3 لصة مزعععط) لغ زواعر 
.2011 عط 01 ممنج[لدادمز عأعامصم لمه 
ع1 الامطالطظ لعللصطند وبريع]ز لإمم 
10 2235 220 ,قاد 01*5]ع60012052 
15 0107لم0 5 اععلطعهم عط ض1ز بطعتطبم 
01 ,611015 21011610115 0212[1285ك رعاأع[ملزمعضا 
الع اعفطء لإزآمه عه لاع اععطه نوععءط امه كقط 
عطا ©ا العصمع ع6 لالقطد ,لاألداع 7 عمناد 
6151551011لاوت7 ع1 لع عع طعمنا ماع همه 
ل1017مم2 عغطا عستاعء21 الامطالد عمنا عل 

601251101011 6011 


0 101211185 ترمطاد آه مللعزوع1 (4) 
: 523111215 


5 165م22ة5 320 101311/1255 مطد 01 برع اباع؟] 
لتقن أععالاعجم غ7[ 01 ععمعامع لمك عط :ه10 
01 15 كعك نمدالا وممناء يتاكمهن) عط 
عط نزط لع أمووعع2 ع0 الهطاذ )1 مده علعميا عط) 
لعلانااع1 أهاالصتطتاة لإرعلاء أقط) ماع مم0 
قاط 01 و5نعالئوء1 ,120]01)مه0؟), عط م1 
عع علو لإاالقياعة )00 212 ,لمهم 
0م صأ أغفطا لمة أتوععل لإرماء مزل لعوعارعم 
عط أغقط) عمسناوكة #مأعهضامه0) عط القطذ أمعبع 
طعناد أععمكن رعلا قز عاء أمطرمه 15 لاع ألاع] 
,0025201) عط علأعلاءء امم القطد 5لوعااع 
0 712101ط10 ,لع ماع12 ماع32 روءط ناث 
لاصهة +102 لإأتاتط أؤمصمموع” جممع؟ عع زامماد 
لاهة 1015 “0 أذللاء ‏ لإهلر أقط) لإعمعاء لعل 


+ت” الفصل الرابع عقد الإنشاءات العامه 


تتطلناتة مسقذاف :- نقذ ول تمفيه 
أيضا من المسئولية عن الأخطاء من 
أي نوع في رسومات التنفيذ أو 
البرامج» أو عن ضرورة القيام بأي 
عمل تتطلبه مستندات العقد قد يكون قد 
سقط سهوا من رسومات التنفيذ. ولا 
يعتبر تقديم أية مستندات من جاتب 
المقاول - بغض النظر عن أي تحقيق 
مستقل أو مراجعة من جانب المهندس 
المعماري - ضمانا من المهندس 
المعماري بأن التقديم والعمل 
الموصوف عن طريق ذلك مطابق 
تماما لمقتضيات مستندات العقد. 


القسم -4: السجلات ورسومات 'ما 
تم بناؤه فعلا” 


مع تقدم سير الأعمال؛ يحتفظ المقاول 
وكل مقاولي الباطن في كل مهنة أو قسم 
من الأعمال. تحت توجيه المقاول. بسجل 
كامل ودقيق لأي تغيير أو خروج عن 
مستندات العقد ورسومات التنفيذ يُوضح 
الأعمال حسبما تم تركيبها بالفعل. 
وتوضح كل هذه التغيرات بشكل منظم 
وصحيح على نسخ بالخط الأسود 
للرسومات التي أجريت عليها التغيرات؛ 
أو في المواصفات الفنية مع كتابة 
الملاحظات التكميلية الملائمة. ويتم 
الاحتفاظطض بهذه السجلات للرسومات 
ورسومات التنفيذ والمواصفات الفنية في 
موقع العمل وتكون متاحة لمعاينتها من 
جانب مدير المشروعء ويراجع المهندس 
المعماري من وقت لآخر هذه السجلات 
للتأكد من دقتها واكتمالها عند تقييم 
الدفعات للمستخلصات الشهرية المستحقة 
للمقاول. 


وترتب السجلات المذكورة أعلاه طبقا 
لمختلف أقسام المواصفات الفنية» كما 


عط 1015 12]1085لاع 0‏ 01 5ع1ناككةمعل 
15 أاأعةناممن) عطا 01 كامعمرع ]نالع 
/111ط0251م5ع1 12010 ممعلط علإعتاعء )1 القطة مم 
01 5ع10121/128 م50 8[ غ501 /إهة 01 ورمع 101 
01 لإأل55عع26 عط مزمعآ1 08 ,روع1نالعطعو 
عغط) لإط لع1ناوع 80116 لم2 128ط115انا؟ 
221 لإ2ئ2 لاعلطة 5غمع70ناء100آ1 أع نم00 
لالث .5ع101218/108آ معطذ عط ده لع تدده مععط 
95 002152101 عط لاط 0155102طناد 
017 1235152]108 ]رع20عمع1206 لاضة ]0 
ع6 غمم [اقطد بأععا[طععة عط لاط بومزاعر 
أععالطععم عط لإط ميودلا 2 لع2ع510دم 
لع 1مع0 ع1زه؟ا عط 220 مادو تصسطناد عط أقطا 
عطا طللد ععصهة اامصيمء آلآن؟ مز ععة بزمعرعط 

١‏ غ053 عط 0 5اللعترع 1 أنالع1 


1-1-5 110110: 50-4 
345-51011145 1ل41 


201112101) ع8ط) 5عووع,ع10م 0112ثزا ع كم 
07 5206 طاعوء 101 15ماعة1اضمءطناك 211 300 
01 2م0ناعع015 عط تعلصن ,لهمت عط أه ممتاععة 
0 عئغع[مصممء ه عع اأقطة ,مأعهتنناوهمن) عط 
01 5عق8لفطء 211 01 120مع16 م72ناءع2 ' 
115 أع01112) عط 10م كنره لد أالاء0 
!1701 عط 12011220128 ,5ع112ا022آ معطك 200 
65 اتلعناة [لث .ل0ت21[1اكمز '(2[11ناع3 5ه 
ده وبتامطد بإازععممء لمه برانوعم عط الود 
ماع21 كعم ص ةاوهل عط 1ه كتصكم عصنا عاعةاط 
طغالها ,كمه1أهء 7 أععم5 لامعتصطعع1' عط مز ه 
كط .20165 لإتفاأمعدمع1ممنادك 11366م10ممة 
65 م5120 ,01311/185 01 أعء5 10معع1] 
أمع! عط اآقطذ 5ده16)دء 1 أععم5 أوعاصطءء 1 0ه 
0 101 272113516 200 عازو طمز عط )2 
0 703 عطننا أععالطععة عط لمد 8231 زا 
17 أع5 لجمعع؟ عط نل رباع عرزل 10 عملا 
تاغطا 18 ؤ5وعمعاع[مطرمء ‏ 220 لإعملاءع2 
لالطاغصمط 01 كألعطالاهم 01 ]72ع20ووع255 
]000 101 عبلل دعنادع 1 أ]ااع6 


8 لعع8ضقسة ع5 القطد كلرمععم عبرمطج عطآ 
15 عط طأانن ععمقلرمعع2 وز ,عله 


يوضع لها فهرس ملائم. وعند إتمام 
الاعمال ينقل المقاول وكل مقاول من 
الباطن التغيرات الموضحة 
السجلات على ديسك على برنامج 
4100 و على مجموعه من 
الشفافيات القابلة لإعادة العرضء» أو 
على فيلم 141/132 على حساب 
المقاول؛ ويشهد بتوقيعه عليها بأن كل 
من الشفافيات الخاصة بالرسومات 
والمواصفات الفنية المعلم عليها كاملة 
ودقيقه. ويكتب على الرسومات عبارة 
'رسم مسجل للعمل حسبما تم تنفيذه". 
وكشرط مسبيق لإصدار شهادة الإتمام 
الععلى: :يسام كل -مقاول. مق. الباطن 
السجلات مرتبة ترتيبا صحيحا 
ومفهرسة ومؤشر عليها حسبما هو 
محدد - إلى المقاول. ويقوم المقاول 


بتجميع هذه السجلات لكل أقسام 
الأعمال ومراجعتها للتأكد من 
اكتمالهاء ثم تقديمها إلى مدير 


المشروع معبأة بشكل ملائم وعليها 
بطاقة بيانات لتنسيق اعتمادها وفقا 
لأحكام القسم )١(‏ من المواصفات 
الفنية. 


ولا تعتبر أية مراجعة لهذه السجلات أو 
الرسومات من جانب مدير المشروع أو 
المهندس المعماري تنازلا عن أي خروج 
عن مستندات العقدء ولا تعفي في أي حال 
من الأحوال المقاول من مسئوليته عن 
الاحتفاظ بسجلات دقيقة للتعديلات طبقا 
لمستندات العقد. 


المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة مه ؟ 


,105 أععم5 لمعتصطعع!' عط كه ومملاعه56 
عطا أى .لع«علصا لإلتعممعم هط القطد لصهة 


في -05]ع0201:2) عط ع16ئه/ت عط 04 ممناء [مضرمء 


عطا معأدصقتها القطد عمأعمنتاومعطناد طعدء له 
عط هه 15016260 د5عوصضقطء 0ع20معع1 
5 (1[آ([ش) مأ كاأمتهرم 01 اعد لرمعع]1 
5 2 1ط1000101مة1 05 أء5 3 ,1ه 
25 هعط )2 صلق عدالالة مه 


لإ الإللكرعهت [لقطة ‏ 200 عدومعمعرء 
عط 01 اعمء أغهطل ,امعتعغطا) امعمرعدمملمء 
عط 01 وعلعلع مودصم صن لعاتوجر 


5 أل اقطعع1 220 ذع0 ةل 
65 م 126لاع20 2320 عاءأمددمء 15 
01 10221128 70معع1'' لعاتقطم غط أأقطد 


0 23 كلك 53 أالآن 8‏ كثْ علإرمكلآا 
عطاغ 01 ع©32 نووز عطا م6 امعلععع1م 
بلمتاءأامدرهن) ‏ أدعنعومط 01 عاه17لارع0) 


عطا ععلاتاعل اأقطذ #مأعمضاممعطندك طاعوء 
,015063 5عم10م ظ1ذة ل0ععنموسة ‏ 5ل2معع1 
0 ,760اععم5 35 0ع0175ل0د2ء لسصة لعررعل12 
القطة عمأع همهم عط 300 ,ماع هنهم عا 
5 23131 108 5لرمعع7 عوعطا عاطتررعووة 
101 طتعط) للاعالاعع ,11/0115 عط 01 
211 ما الصطناك معط 0هة ذ5وعمعاء[مطام 
© ,ملعاعطج! لصضهة لعع28اع3م ‏ 'إ261]لنك 
© 153 1013[1مم2 عأاغطا 200101096 
عط 01 1 ممزأؤوزا1آ [0 كصوزوالامعم عط طاابد 

1 للع اماع‎ 061105١ 


01 780705 تأعناد 01 اماععع ع0 ببرعابعء ول 
أءعالطءعة عط عه 82831 بز كعم اطوعل مملد 
ملم مله نعل لإمة 04 ععلالويط د ع6 القطد 
لاقة مأ غ1 لأأقطة 201 ك5أمعطنناء20آ أعدعامه) عط 
قلط من «#مأعو امم عط علاعتاع زوين 
5 1246لاع20 لهأ لتقم مغ 6[ [زط أؤدمموع] 
عط طكتبنا ععمقلمعع2 صا كمملخدء ألم آه 

115نا100 00012 


7 الفصل الرابع : عقد الإنشاءات العامه 


القسم - 5: الاختبارات 


1( الاختبارات التي يجريها المقاول 
يكن المقاول. ستولا عن الاحتفاظط 
بمعامل اختبارات مستقلة أو جهات أو 
معينه وتزويد المهندس المعماري 
بصور من كل تقارير الاختبارات 
بصفه منتظمة ومستمرة كما هو 
مو ضح في أحكام المو اصفات الخاصة 
ويخضع معمل الاختبار المستة[ الذي 
يحتفظ به المقاول لموافقة المهندس 


المعماري. 

(1) معامل الاختبار والجهات 
والاستشاريين الذين يتعامل معهم 
المقاول 


التي تؤديها جهة مستقلة والتي يتعامل 
معها المقاول مطابقة للمتطلبات التي 
تقررها السلطات الحاكمة 
الاختصاص فيما يتعلق بالعمل وحسبما 


ذات 


يتفرر خلافا لذلك» وند تتمسب هده 
الاختبارات مع المعايير المعقولة 
للاصول الهندسية. وإذا ما رأى 


المهندس المعماري - عند تنفيذ أي 
اختبارر أو مراقبة أو موازنة أو ضبط 
أو ما شابه ذلك من الأعمال التى من 
المقرر تنفيذها من جانب المقاول - أن 
المقاول أو جهة الاختبار المستقلة 
المذكورة قد عجزت عن إثبات قدرتها 
على القيام بذلك العمل:ء يتولى المقاول 
من الاول يحوز رضاء المهندس 


آي 


50-5 : 25117 


00211017 83 عنتاوء1 (1) 


عأطتأكصممدع؟ ع6 للقطة «م]ع2ئمه0) عل 
298 األع20عمع120 8لللضلماء1 ]10 
0 15ا22ة]1ناكم»ء 01 22165ع28 ,13602260115 
عطا طكتصن؟ ممه ومتاوعا متمارعء مرمأرعم 
55 أوع] [[2 01 دعزممء طلتت أععالطء1م 
85 68515 أا2هع27ناءت 220 #دأناوء: 2 زه 
عطا 01 5ممضزؤ1لا0,م عطا مذ لعأأععمو 
115 52060001000 لوعاصطءء 1" 
ع6 ها 'إ01غ)126018 ع متأوعا أمعلمعمعل2ا 
0 أعء ز6نا5 15 اماع هنامهن) عط نإ لعمتماء]1 

ناععالطاععة عط 01 1721مرمم2 عط 


5ع ,20120:15آ وستاوء1 (2) 
"اط ل0عستماع كاده لتاكمه) لهد 
200111201 


5 ك5 تأوع] 01 عم500 220 2101م عط 
لاع2ع28 العلمعمع0ظ12 سه لإط لعممرم لمعم 
ما عط القطذ عمأعدنمه0) عط لاط لعمتماعء 
01 5أل7ع0اع1 نالع طئازبة ع06هل1مع20 
5.20 221010285 دعتال وطاناج 8لتمع نامع 
بل 111ععم؟ عذانتاتعطاه 35 لصة عاأرمنت عط رعنله 
ع250231ع؟ طللللا أمعاإوتوممء ع6 [أقطد لقه 
ما ,]!] .عع1اعة1م عمتلععماعم 1ه كلندلمهاد 
.6021101 ,8 لتأوع) لإلند 01 ععمةمسضمارعم عطا 
عط 0غ عقولا عد الاصاك 01 5125لا ز20 ,ع متعصدلةط 
اع 2 08 1مأع2 مهن عط نؤط لع مكعم 
عط 15 ]1 ,1م0اع12م00) عط نزط لم2 نواعم لإعرعع3 
عطا أهطا أععالطعرثخم عط 01 مامه 
8 األع20ءمع120 5210 عه ماع 2م00 
ا1[اطة 15 ع2 تأمقاوطناد 0غ 160ئ2؟ كقط لإعرععة 
7ماعةتامهن) عغطا ارود طعند مرمأمعم ما 
01 ذعع الامع5 عطا متقاء؟ رعكمعمنه 15 )3 ,اأقطد 
07 126012601 15لأ5قع] المعلرءمع120 رعط كنا 3 
عط 01 العممعع2 امع؟ مل م2210 تمدع ؟ه ععالارعد 
بأععالطععة عطا مغ لماع ه !15 52 15 طع نطلا بأو 


المعماري لتأدية ذلك العمل. 
(") الاختبارات التي يجريها المالك: 


يحق للمالك اجراء أية اختبارات يراها 
ضرورية في أي وقت ويلتزم المقاول 
بالمساعدة بكل السبل الممكنة. 


القسم -1- التصطلاريح 


يستخرج المالك على حسابه تصريح 
البناء- مك -الصلطات» المغنية لكي 
لتكيطة المقاولء. ازمع» ذلك زتولى 
المقاول الحصول على كافة التصاريح 
والتراخيص الأخرى ودفع المبالغ 
المطلوبة لاستخراجهاء وتقديم أية 
كفالات أو تامين أو ودائع مطلوبة 
للسماح بتنفيد أعماله بموجب هذه 


الشروط. 


القسم -7 : برنامج العمل خلال الأسبوع 


وساعات العمل الاضافيه 


يخطط المقاول للعمل في الساعات أو 
الورديات أو الوقت الاضافي الذي يقتضيه 
تنفيذ الأعمال طبقا لبرنامج الإنشاء. ويقدم 
المقاول طلبا كتابيا للحصول على تصريح 
للعمل الليلي وأيام الجمع والعمل خلال 
العطلات العامة والعمل بعد ساعات العمل 
العادية قبل بدء العمل بثمان وأربعين 
ساعة على الأقل. ولا يتم رفض إعطاء 
التصريح بدون سبب معقول. وفي حالة 
منح التصريح. ينفذ كل العمل الليلي 
من جانب المقاول بدون ضجيج أو إزعاج 
غير معقول. 


ولا يستحق المقاول أي تعويض 


المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة باه؟ 
0ن اأعناد 0 ععمفصمماععم عطاعن] 
م059 59 عدلاوء1 (3) 


لقع ها غطعكء عطا كقط عأعم 0 عل" 
2117 ]2 ل7ؤ55ع2620 كلاعع0 )1 5أوع) 211 
0غ 1182660ط0 15 #ماع2امه00) 2250 عدر1) 

.2/5 0551016م 211 12 25515 


5-6 : 115 


1010م ,6275م 1]5 ]3 ,القطد ععمنا) 
عطغا 1011 الممعء علم1ل[ايظ عط 
1 11 الك 20011 
001207 ) ,اع لاع /ذان11آ .ع5نا 5 1ماع00113 0 
057 !21 +50 لإهم لهد عتناعمم القطاد 
3017 طاكتصعنظ؟ القطذ 20هة ,ذعكمعء!! ,كا للازعم 
0 لع ؟اناوع؟ 5ز05م06 01 ,لاأأتناعع5 ,0205ط 
ك7 15 01 عع مكعم الللتاعم 

10 نالعا 


5-7: 501111 1آنا‎ ١7011 
لل ف 0 4 إن إن را‎ 


بككلاوط طعناة علهرونت ما مهام القطة زماعهة نمه ) 
لمعم 0 لع اأناوء؟ 25 علتتاقء 0 ع0 كأألطد 
عطا طللد ععءمدل1معع2 صز ككلروللا عط 
الهطدو +ماعممامهن) بعانلعطءع5 «م1أعناناودم0) 
أطعتلم +10 (موأووت ممعم 1017 108ل مز لإأممهة 
عتاطنام عمسيل علتود علروه لإقلعط كلتمت 
أل وتناوط المج علأكاناه علتوبط لصد ذنإهل1أمط 
كاز عرم]عط كانامط (48) غطعاء /إؤره] أكدع| 
عط غأمم القطد لرمأكعاصععء .املاع عرع2600171 
اله ,لعأصوع )1 ,لمد لعدناع (اادصمكوعمنا 
لاط ايده لعتسضقء عط الفط أغطعته اد علروت عط 
عؤوزمه عاطنصمكمع”من الامطائة «ماع2 امم 

155ل ةلل لقن 


امه م6 لعلننوء عط عمم الفط عماأعمامم) 
الوطى لصح صنلنووصعمصم لخقمه2001 


م5 الفصل الرابع : عفد الإنشاءات العامه 


إضافيء ويعوض المقاول المالك 
ومدير الانتشاء و يعفي ذمتهم ويدافع 
عديم- من وظية كل المتظليات: التي قد 
ترفع أو تعزز ضدهمء ومن أية 
التزامات أو غرامات وخلافه مما قد 
تتم جبايتها بسبب أي عمل ليلى أو 
خلال أيام الجمع أو العطلات العامة أو 
العمل بعد ساعات العمل الرسمية. 


وفي حالة العمل وقت إضافيء, يتحمل 


المعاو ل “تكاليت" -الأشر انين “الخاضة 
بمدير المشروع والمهندس أو المصمم 
الداخلي. 

القسم -م/: المرافق والتسهيلات التي 

يقدمها المقاول 

يكون المقاول مسئولاا عن اتخاذ 
الترتيبات اللازمة لتوفير -وكذلك عن 
تفديم- الخدمات العامة والمرافق 


المؤقتة حسبما يتم تحديده فى هذه 
الشروط وحسبما يكون مطلوبا للتنفيذ 
الصحيح والسريع للأعمال بما في ذلك 
على سبيل المثال لا الحصر: مرافق 
المياة المؤقتة لكل العمال 
بالموقع. المخازن المؤقتة. الإضاءة 
والطاقة الكهربائية المؤقتنة. مياه 
الشرب المؤقتةءه الهياكل المقفلة 
المؤقتة. التدفئة المؤقتةء والتهوية 
والتكييف المؤقت. الفتحات المؤقتة. 
المصاعد الخاصة بالمواد والأفراد. 
السلالم والطرق المنحدرة والممرات 
المؤقتة؛ الأ غطية المؤقتة للوقاية من 
الحرائق ويفط تمييز الموقع. ويدفع 
المقاول كل تكاليف هذه الخدمات 


دورات 


لمعأعل ل0صه ذدعاصعمط لأمط ,لإالتممعلنا 
عام ,كععملاعم 8‏ ,1مأومعم 0‏ ,مم0 
1 (روناعنناكمه0ن) ع1 لة تعمع زوع[ 
أقطا د5لستقاء 211 320 لاله أكملدعة لله لزه 
2823115 25565160 015 ألأعلام2ط ع6 '[إ2لر 
116101 ,كآععماعم 8‏ .1مأومعم )0‏ ,ععم0 
18 7ع ناناكمه0ت عط 1 لقة تعمع اوع2] 
30 1265 ,5ع11)1ز6ة1! لاصة لمج 211 أكمتدعج 
01 توكوع: لاط لع الاع1 عط لإهلر أقط) عغ11! طعناد 
نال 0116 ,8/0116 22102 ,عتمتت أطع لم لاه 
[206113 106ئاناه 1ع0/لا 0قئة 5/إدلأامط عتأطنام 

.كناف ع كلمن 


01 0515© ,110 12اياء مأ لها 01 عمق نآ 
300 7ع71130328 اععزمع2 لإ 15101/ارعمناد 
1ع 1051 1101عا12 0,8 لاععم اعمط ع1 

00221 لاط عمنوط ع6 الأهطد 


0201114101 : 50-8 
11 ا 10111 
01 0 للم 


عاأطادمممدع عط القطد «اماعة نمم عط 
8 220 1051 313281885 ]10 
لا0131م612) لصضة و5عن1لارء5 [وأعمعع 
5 220 لتعفتعغط لعأاععم5 كه ودعلا نلاعة] 
310 [آعم150م ‏ عطا 8م121 لعنزناوعم 
!87/01 عط 01 عع2 ملعم كدض 1أللعءم<ء 
لا0131م612) 0غ 112160[ أ0ض أندط عم للنااعم1 
لذ له 5مع رهن [له :مغ 5ع( 1ازعه1 غ16زما 
لا0121م22ع) 855 10ل1اناط ع5]01528 [0121م12ع] 
:0111م لصضهة كعصلاغطعخا ‏ (معلاععاء 
لا0131م612) ,عدا عاطها0م ‏ [0121متاعا 
وطططة؟ ,15ع1200 ا0121مطاع) زوع اناكماعرء 
ختلذا ‏ املشك ءات 111025208 اناك 
005 ع االاع10]6م 220 2ولاععا10م 
ع1 .ت2ع51 11122]1017أمع10 عازد لمن 
الأعناك نط1 كأدك [[ه “لدم اأقط؟ ماعو نمه 
/0131م 2ع 320 وعن1لايهد ‏ أوعمعع 
0 لعنهاد عنمل 0ع ]تصن عط لتاصنا دعل تااعة1 


العامة والمرافق المؤقتة حتى التاريخ 
الموحد الموضح في شهادة إتمام 
الأعمال. 


١‏ - تكلفة المرافق والخدمات 


يدفع المقاول كل تكاليف الطاقة 
الكهربائية والمياه والوقود للتدفئة أو 
التهوية أو التكييف عندما يكون ذلك 
أخرى يتظطليها التشبرووج تختى التارية 
المحدد فى شهادة إتمام الأعمال“سواء 
أو أعمال مؤقتة. 


" - دورات المياه الموقتة: 

يوفر المقاول مرافق دورات مياه 
مناسدة” لاماتحذاعها ‏ من كل العامليت 
بالموقع. ويحتفظ المقاول بكل دورات 
المياه بشكل ملائم. ويجب أن تكون 
دورات المياه وصيانتها مطابقا 
لمتطلبات اللوائح والقوانين الصحية 
المحلية. ويتعهد المقاول بأن يصحح 
على الفور أية مرافق أو أساليب 
صيانة غير مطابقة لهذه المتطلبات أو 
غير مرضية من وجهة نظر مدير 
المشروع ومن غير المسموح به 
الالنتخدام: الموقة ".لذوراك» . المياذ 
الخاصة بالأعمال الدائمة. 


* - التخزين المؤقت: 

يوفر المقاول مكان للتخزين مناسب 
لظروف الطقس حسبما يكون ذلك 
مطلوبا للمواد التي ستتعرض للتلف 
من جراء التخزين في العراء. ويرتب 


المفاول. , مناظق" “ الكقز ين ٠المتاحة‏ 
وينسق استخدامها من جانب أصحاب 
المهن الأخرى العاملين بالموقع. 


و3 تفخ المقاول ّ ليما دقيق لكل 


المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة وم 


01 عا اع 0 عط 


١‏ 1م201 


22121 


: 5617715 320 11)165نانآ 01 054) (1 


7 كاذمكء له لإهم اأقطد «ماعه نادم عط 
1 أعن1 3220 ععلود ,رعللامم لأمعتاععاء 
01 2115 01 ,لماه [تاصمء/ا ومتأدعط 
لاضة له ,اع زموط عط ,م1 لعرتنوع معطبر 
عط أتاضنا 5ع؟انالع؟ )ل دعء اناوعد لإأأأئان ععطاه 
لمعناعدءظ ]0 عأدء 1نامع ن) عطا ما لعغأهأ5 عأهل 
151ل اع طاع طب 101 1م0010 
.77011 /0121م22ع] 01 2223221عم لاع تامقطا 


2( 1222001:219 15 

عأطقاتن5د عل1لاممم القطد عمأعدنده0) عطل 
لله 01 عدن عطا 1408 5ع)زازعة1 أاع1زه) 
القطذ عمأعدتامهم) .عارك عطا مه تتعص رمت 
5اء 011 بصمقتممطع) للة متةامتهمر لالرعممعم 
اعع أآقط5 ع222ع121هطر عتعط مسد 5ا1زه10” 
طالوعط ‏ [2ع10 01 كامعميعرلنوع: عط 
اعرذ لمث .5عع32م1ل:0 220 2]1025أناوع1 
12118 5005طا20 ع21212ع21 تهطط 0 دعل لاعدة1] 
ما طعتطنةا 01 ,كأمعطاع:اناوع عدعطا أععم ما 
21 121128617 أعع(70م عطا 01 2ملمامه عط 
لعاعع2رمه عط طالقطة ‏ .لإ1ما59)15120منا 
 )01 0‏ عط لاط لإ[ع]12لع لمآ 
الع مقلع لعغاء1م0170» 01 ع5 0121م 11 
.لع/ه2[10 عط غأمح القطد 5اء011) لزه /الا 


3( 1 222001:21397 56016 

عاطمائند علالامام القطد ماع نون') عطل 
لع1أناوة: ع6 /ا212 35 ع50528 أخطع أ تعطئوعء بن 
لاط لععفصهل عط [لأبند أقط) 5ل نأرعاهمم هآ 
أأقط؟ لماع مام0) عط .معمه0 عطا نز عع8 1010 
ماله حلنتتلن عكبل لماك عأطدالولكن عطا ععصفكه 
عطا مو ععل هنا عط لاط عدن "تغط عدم 0:01-من 
عع58ماد الن أن انولاإها العتصمنت كث .لول 
عط لاط لع 7تماصتفد عط المطهك دعلغتااتنا 


منشأاأت التخزين وتخ تخضع هذه المنشات 
لمراجعة واعتماد مدير المشروع. واذا 
كانت منطقة التخزين موجودة داخل 
المبنى. يسمح المقاول بنقلها مهما كان 
عدد مرات صرورة ذلك من اجل 
التنفيد المنظم للعمل بدون تحميل 


وتؤجر أية منشأت للتخزين المؤقت 
خارج حدود الموقع باسح المالك» ويتم 
التأمين على محتوياتها بالنسبة لتكاليف 
استبدالها لصالح المالك ويتم الاحتفاظ 
بها في أمان» وتكون كل البضاعة التي 
يتم الاحتفاظ بها في العقار مملوكة 
. بالكامل ملكية قانونية للمالك بدون 
تحميلها بأية أعباء سواء كان مدفوعا 
ثمنها بالكامل أم لا. 


؛ - الخدمات الكهربائية المؤقتة: 

يتخد المقاول كل الترتيبات الضرورية 
للتوزيع الكهربائي المؤقت على موقع 
الإنشاء سواء لنفسه أو للمقاولين من 
الباطن ويسمح باستخدامها مجانا سواء 
من جانب مقاولي الباطن المعينين أو 
غيرهم من المقاولين. كما يوفر كل 


المعدات اللازمة للطاقة والأنارة 
المؤقتة. ويدفع كل مصاريف هذه 
المعدات وتكاليف تركيبهاء وتكون 


لكل أدوات ومعدات الإنشاء بدون 


التحميل الزائد للمرافق المؤقتة» ويتم 


إتاحة استخدامها للإمداد بالطاقة. 
و الإضاءة ولعمليات الأنشاء لكل 
الأعمال بالموقع. وبالاضافه إلى 
الوصلة الكهربائية المؤقتة بالخدمة 


الكهربائية القائمة» يوفر المقاول مولد 
احتياطي يعمل بالديزل بالموقع ذو 


0 أععزطند ع6 لالقطد لهقة «ماع ماده 
اع10(6م عط لإ أهلامرممة لج بإعزيمر 
عطا متطاانتا 15 وععة ع5)0:28 ]1 .جعع3022جر 
15 101 211037 القطذ «ماعه نم00 بعستلاتنط 
256 11265 لالتقطط #علاع ام طلملأوءم1ع 
01 ععمقممه هعم لإامعلعه عط .م1 بموووعع76 
عطا ما أومه [2م0110ل20 20 غه عاأروت عل 

)011 1 


11 510:28 [0181م22ع) لزلزم 
ع6 [أقطذ 5عتةلصضنا0ط عأز5 عط علزكاناه 
عط تعم03) عط 01 عمعهم عط مز لعامعر 
ألعطرععة[مع؟ تغط 108 لع5ناكترز كأمعاومء 
لضم قعص عط) 0 130700 رز أوم 
5 الث .لمصملوامتقط ‏ لإاعزناعع؟ 
عطا عط القطذ دعىتمرعرم عط دز لعمتة امتهم 
لاأقءم10م لمعع1 له لم122 لاعمعدنا ,لان 
لان مزعم؟ لثدم «تعطاعطتت ,تعم 0 عط غه 

01 01 


5ع6 521 لوعاساءع 11 ورد مم1 (4 
آله علقده القطد «م)اعهنامه هلل 
/01351م12ع1 105 لإاتوذوعع26 5العلمعع 3110101 
1ع ك0 عط م لم انط تماوتل أوءشضاععاء 
5 ذال ممه ؤاع1)5 طتمط نغ عازو 
لعاقصتصرهل؟ نزط عون عع5 عط بجرو[[ج ألصه 
,0012120015) لاعطأه لقة 15ماع2 ماك 
)ع0 ماناوء آله ع10/ام2م القطد لهه 
20 0187م لإ0121ممرع) +102 لإتوووععع7 
قلطا +10 كععتقطء 211 نهم لمج :عستاطعنا 
عط1 .أمعععطا ممه الماكمز لمة امعصسمنوء 
عأمناوع20 5ه عط الهطة و5عء المعو /اوعضاععاء 
لله 0015) مملأعتصاكممء [له عمط لإاأزعومةء 


عط 58للد10ئء/ا0 أنامطال/تا أمعمرم لناوء 
علقم ع6 القطذ لصه ذعنالائع22؟ ناتورممتمعا 
مه عمااطع1 ,جع/دمم غ40 علطقائهة1 


أله 01 5ده أممعم0. تلع ل ناكدم 
/ا0121طلاع) عط) 0غ 2001105 م[ .عغزذ ره 
لمتاكللزء عطا ها ممأأععممم أوعتنعماء 
للحطة "اماع مضه عط رمع [اارعو [أوء إساععلء 


سعة كافية لتوفير طاقة كهربائية 
لتشغيل الأنشاءء والإضاءة 
المؤقتة ولكل مكاتب الإنشاء بالموقع 
بما فى ذلك معدات التكييف وأجهزة 
الاختبار بمنطقة المكاتب. 


أدوات 


وبالإضافة إلى توفير الخدمة 
الكهربائية الرئيسية لأعمال الأنشاء؛ 
يوفر المقاول مصدر مؤقت لتوزيع 
الكهرباء حسبما يكون ذلك مطلوبا في 
أنحاء الموقع. وتكون المحطات 
الطرفية لمصدر توزيع الكهرباء 
المؤقت في مواقع ملائمة. ويتم توفير 
محطات طرفية لكل مصدر امداد 
بالفولت مع قواطع الدائرة الكهربائية 
ومفاتيح فصل التيار وغير ذلك من 
الادوات الكهربائية حسيبما يكون ذلك 
مطلوبا لحماية نظام الإمداد بالكهرباء. 


ويتونى المقاول تقديم وتركيب وصيانة 
نخلاء عقت للأناءة حسيما يكون :ذلك 
مطلوبا لتلبية الحد الأدنى من متطلبات 
السلامة والأمن ويكون نظام الإضاءة 
المؤقت قادرا على توفير الإضاءة 
العامة في مناطق توريع ذات ١١٠٠١‏ 
لكس (وحدة إضاءة) وفي مناطق البناء 
التي يجرى فيها تنفيذ الأعمال. وما لا 
يقل عن ٠٠١‏ لكس أو ما يعطى الفدر 
الكافي من الإضاءة. 


وتكون كل المعدات المؤقتة وأسلاك 
الكهرباء والاضاءة مطابقة للاحكام 
المعمول بها للقوانين أو اللوائح أو 
التفنينات السارية ويجب الحفاظ على 
كل الأسلاك المؤقتة واستغلالها 


المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة 50١‏ 


لعنع'/ظمم ‏ أعوع01 غ]ا2-51ه قد علالامام 
لإألع3م2ء أمعكء1!آناد 01 عمغهرعمعع إا20ةا5 
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معام انالء 


للد عطا 10808ل10/ا1701م ©) 2001100 10 
عط ,ممناع ناكاووممء 105 عل ع5 له زراععاء 
مرمرع عل1لامعم القطذد «ماعه مم0 
لع11ناوع1 35 (سنتاناطننا5لل ‏ #عنمم 
01 7215لمطمعا عط] .عأزد عطا الامطع نامعطا 
عط القطد دمهاغناطتن5زل عع 0م /11ة01متراع] 
دلاستصدةء1 .كدمنادء10 امعتمعلاممء أج 
ع70138 طعوء عه لعل]زلام2م ع5 211اد 
بودعكلوع]ط5 اتباعسك طاذمط عا أمصمم اأممناد 
تعطاه لقت د5عطع )كياد أععلممعؤال 
10 لع(زلاوء 5ه كععالاعل لوعتاععاء 

لمع ]كلا؟ /المرناك عع/نامم عغطا أععام1ام 


عط المطد «رعاذلاذك عللغطع1! /إ0121مئرع) لل 
عط برط لعمتدكصتهم لص لع ا(لوتكمز ,لعطكتصصسي 
انا تصتطر 25د 0غ لع أناوع؟ كد اماع13 م00 
عط .لإأسناععء؟ لتنة لزاء521 01 كاأمعمع] أناوعء 
2617 القط؟ ترتعاولادك ع طاغطع | /إ0:21م7رع] 
كوع2 م20 أتاعركء طأا .لملأمصمتصن 1 لنتعمعع 
معطت كوعتة عمتلاتسط 1أد دز لمة انا 100 01 
مقطا ذوع1 أ0م 01 ,لعمعم هعم عماعط كل ع[رمننا 

تعمغطعذ! عاكة) عغدأرمهرممد نه عبنا 200 


101 عابنا لج أمعصطام أناوء لإنومو دوعا اام 


مز نط المطكى «صصلئغطعنا لضن “معبلمم 
عاطوءتاممه عط طلزس ععصولممعمة 
روعلمت ع الم عبامع عط 01 كصمأكألامام 
إل اممصة) [لث .25ند![ “ره كععصهمال:ه 


علود دن صز لعمتفامتمط عط القطك عموانر 
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ونع نابو مك رعشن خلا 
على الأشخاص أو الممتلكات مع 
اإعطاء اهتمام خاص للوصلات 
الأرضية الصحيحة والمستمرة. 


ه - الخدمة التليفونية الموقتة: 

يكون المقاول مسئولا عن اتخاذ 
الترتيبات اللازمة مع هيئة التليفونات 
المحلية لتقديم خدمه تليفونية في موقع 
الإنشاء لاستخدامها من جانب أفراده 
وموظفيه ويدفع المقاول كل تكاليف 
تركيب وصيانة وأزالة هذه الخدمة 
المؤقتة. 


5 - خدمات المياه الموقتة: 

يقدم المقاول كل المياه اللازمة ذات 
الضغط المناسب وبالكميات الملائمة 
لاستخدامها من جانب كل الأعمال 
بالموقع. كما يقوم المقاول بعمل كل 
الوصلات المؤقتة بالتوصيلات 
الرئيسية الموجودة؛, ويوفر عداد مياه 
مؤقت. إذا اقتضى الأمر ذلك. ويقوم 
باتخاذ كل الترتيبات ودفع كل 
المصاريف اللازمة لخدمة المياه 
المؤقتة بما في ذلك تكاليف التركيب 
والصيانة لهذه الخدمة. ويجوز للمقاول 
ان يطلب استخدام أجزاء تم الانتهاء 
منها من الأعمال الدائمة طبقا لأحكام 
الشروط العامة» البند المعنون "استخدام 
معدات أو منشآت المالك". 


ويقدم المقاول مياه الشرب مع أوعيه 
وأكواب مناسبة للاستخدام من جائنب 
موظفيه. وتوضع منافد توزيع مياه 
الشرب في اماكن ملائمة حيث يجرى 
اعد 
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- خدمة الصرف المؤقتة: | 
يوفر المقاول ويدفع كل تكاليف 
الصرف المؤقت للمجارى ومياه 
. العواصف وصرف المكاتب المؤقتة. 


ويوفر المقاول ويتولى صيانة نظام 
الصرف المؤقت ومعدات الضخ حسبما 
يطلب منه للحفاظ على كل المناطق 
المحفورة خالية من المياه من أي 
مصدر. ومع تقدم سير الأعمال يقوم 
المقاول بإزالة كل المياه من الحفر 
والترنشات وما شابه ذلك حسبما يطلب 
منه للتنفيذن الصحيح للأعمال ولمنع 
حدوث تلف لاي جزء من الإنشاءات. 
ويتم الضخ والصرف بحيث يمكن 
تفادى تعريض قواعد الخرسانة أو آية 
إنشاءات أو ممتلكات مجاورة للخطر. 


6- الهياكل المغلقة المؤقتة والتكييف 
والتهوية: 
يكون المقاول مسئولا عن توفير هياكل 
مغلقة مؤقتة مقاومة للطقس وكذلك 
تشغيل وصيانة تهوية وتكييف مؤقتيين 
حسبما يكون ذلك مطلوبا للحفاظ على 
ظروف بيئية ملائمة لتسهيل تقدم سير 
الأعمال لتلبية الحد الأدنى من 
الظروف الملائمة لتركيب المواد 
وحماية المواد وتشطيباتها من التلف 
بسبب درجة الحرارة أو الرطوبة 
حسبما هو محدد في مختلف أقسام 
المواصفات الفنية. ويلتزم المقاول بما 


يلي: 


- توفير تهوية أو تكييف إجباري 
ملاثم» إذا اقتضت درجات الحرارة أو 
الرطوبة ذلكء: للاماكن المغلقة لعلاج 
المواد المركبة أو لتشنيت الرطوبة 
ومنع التراكمات الخطيرة للاتربة أو 
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الدخان أو الأبخره أو الغازات. 


ب- التأكد من أن كل أدوات السلامة 
المحددة لتشغيل المعدات تعمل على 
نحو ملائم. 

ج- دفع كل تكاليف توفير وتشغيل 
وصيانة وازالة معدات التكييف 
المؤقتة ومعدات التهوية المؤقتة أو أيا 
منهما حسبما يكون ذلك مطلوبا. 


8 - المصاعد والسقالات: 

يوفر المقاول تسهيلات للحفر والرفع 
والسقالات لاي عمل يتطلب استخدامها 
ويسمح بالاستخدام المجاني لهذه 
التسهيلات من جانب مقاولي الباطن 
المعينين وغيرهم من المقاولين. ويحال 
أي تعارضص يتعلق بوقت الاستخدام 
إلى مدير المشروع الذي يكون قراره 
نهائيا. 


-٠‏ السلالم والمنحدرات والممرات 
المؤقتة: 
يوفر المقاول السلالم والمنحدرات 
والممرات المؤقتة حسبما يكون مطلوبا 
لتنفيذ كل الأعمال بالموقع. ويتم بناء 
وصيانة كل هذه التجهيزات طبقا 
لمتطلبات السلامة المعمول بها بما في 
ذلك اللوائح والقوانين المحلية التي 
تسرى على مثل هذه البنود» ويتم إزالة 
هذه التجهيزات بعد أدائها للغرض 
منها. كما يدم إنشاء سلالم دائمة 
بأسرع ما يمكنء ويوفر المقاول 
الأجزاء القائمة والنائمة المناسبة من 
درجات السلمء الخ. حسبما يطلب منه 
ذلك لحماية درجات السلم الدائمة كما 
يوفر ترابزين مؤقت إذا اقتضى الأمر 
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- لوقيو التدادمة: 


-05١‏ الأسوار المؤقتة 

يقوم المقاول بعمل وصيانة سور 
مؤقت حول منطقة الموقع كلها في 
حالة جيدة مقبولة من مدير المشروع. 
ويجب توفير بوابات في المواقع التي 
تتطلب ذلك لوصول المقاول إلى 
المنطقة المغلقة. ويتم إإزالة السور من 
جانب المقاول بمجرد الانتهاء من 
الأعمال أو في الوقت المناسب لإتمام 
الأعمال طبقا لبرنامج الإنشاء أو 
حسب توجيهات مدير المشروع. 


-١١‏ مكتب المقاول بالموقع: 

يوفر المقاول ويتولى صيانة اية 
ولمقاولي الباطن بالموقع حسبما يكون 
دللفه. مكطلويا” تخد امه التحفى. 
ويتحدد مواقم هده. المكاتب بالاتفاق مع 
مدير المشروع. ويتولى المقاول أيضا 
الأشراف على .موقع مكاتب مقاولي 
الباطن وتنظيمها. ويتم تحديد مواقع 
كل هذه المكاشب وطنويدها وصيانتها 
بطريقة تكون مقبولة لمدير المشروع. 


-١1*‏ مكاتب الموقع الخاصة 
بالمالك والمهندس ومدير 
الإنشاء وأماكن السكن: 


يوفر المقاول مكاتب الموقع 
وأماكن السكن. ويتم توفير 
المكاتب وصيانتها بشكل مقبول 
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وملائم للغرض المخصصة له. 
ويتم الاحتفاظ بإضاءة صناعية 
تعادل 5٠‏ شمعه أو أكثرء كما 
يتم تكييف كل الموقع. ويوفر 
المفاول ويحتفظ بخدمات تليفونيه 
وخدمات المياه والصرف وفقا لما 


تم تحديده. 


النقل: 

- ثلاث (") مركبات ذات أربع 
عجلات. 

- سائقون حتى ١١‏ ساعة في اليوم 
وسبعة أيام في الاسبوع. 

- تشغيل و صيانة السيارات. 


الخدمة التليفونية والاتصالات: 
توريد وتركيب وصيانة خدمة تليفونية 
تتكون من: 


١.نظام‏ سنترال تليفونات 

؟.عدد اثنين )١(‏ خطوط محلية . 

".توريد وتركيب أربعة (4) أجهزة 
تليفون باناسونيك أو ما يناظرها 


وجهاز فاكس. 
ا 1 
د.توريد وتركيب ماكينة تصوير 


مستندات طراز 'زيروكس ١٠98ه"‏ 


لمدة عام. 
5.الاستخدام الشهري للمكالمات 

التليفونية والخدمة التليفونية. 
الأدوات المكتبية: 


يكم اذراك: مكدوة بوالفوقع وتم د 
على سبيل المثال لا الحصر- ورق 
تنصوير” ‏ -مفكرات ٠‏ اللكتاية: .. أقلام 
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8 11ط111ا5 علمطمع1[ءع1 .1 

2.1 1/0 )2( 212101121 5 

ع1لهكةصوط (4) عناه؟ [[قأكمزك لإأممنا3.5 
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1121 

طلابوا ععالارعد عالممزوعه؟ ‏ ل[أهمملنجل4.2 
.12 لعغوء 0601 

05 [10524 220 الاإ[مملاك.35 


510 عللطعفط ألمنا 1 ععزممعممطم 
كدعا 1[ ع0108ناآعص! أمعله1ناوء عه 5380 
لانن 

ع02ل[معاع) لهع10 1ه ععدذنا لإالطامه]6.8 
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: 521011213 غ011 
8 5121100317 ع01112 عأزو علأنتورط 
.2261م لإم501020اآم :0غ ل0م1نل11] أمم أناط 
21 ب5ة1م5]2 ,15اعمعم ,2005م علمتامى 


رصاص دباسةء طابعة حبر 
تصويرء درام لماكينة التصويرء ورق 
فاكس » دسكات» علب دسكاتء ملفات» 
دوسيهات» بطاقات» أساتكت مطاط 
وغير ذلك مما يكون صطلوبا 
للاستعمال اليومي المكتبي. 


خدمة النظافة: 

للمكاتب والمطابخ ودورات المياه» 
ويقدم المقاول خدمة نظافة يعتمد عليها 
لإزالة الأتربة يومياء ولتنظيف 
الأبواب والنوافذ وإزالة والتخلص من 
القمامة. ويجب أن يشمل ذلك المواد 
المعاونة والمعدات اللازمة لحقيق 
النتائح- المطلوبة. 


خدمة المكاتب: 

© مسري يومي متفرخٌ يعمل ستة ايام في 
الأسبوع حتى ١١‏ ساعة يوميا. 

القهوة والشاي والسكر 

والمرطبات وزجاجات المياه المعدنية: 


امداد 


(؟١كوب).‏ 5 كوب شاى. 5 ملاعق 
شاي» ١‏ كوب ماءء 3١‏ سكاكين» ١‏ 
عين. فرن ميكرويف لمطبخ يعمل 
بالكايل اخدمة غشرة اشقاض» 


مهدات ١!‏ لكمبيو تر: 

تووية ١‏ وضيانة» "تناع افتؤة: >العقد 
المعدات التالية لاستخدامها فقط من 
جانب الممثل المفوض من المالك 
وحده دون سوآه (و هذه ل ستصبح ملكا 
للمالك). 


المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة ب -؟ 


11 110281285 ,1ع02) لإممء0]مطم 20 
ع8 ل تاكن 2018 لآ 
عا ,5تعلصلط ,دعلامط عأوتل ,د5عئناع![015 
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اق 
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لمة ع8لتصدعل /املما لصة 2من1] 
ونط1 .اوتططنم 01 [052م015 220 1[دلاملرعر 
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بع ع5 ع001112) 

6-لا0ط وعا/ءهلامء لإاتهل عجن اللظ - 
./125./01 12 مأ منا- علعء 0215/0 

]501 تدعناد ,وعا ,عع11م0ء 01 لاأممناة - 
عون للتعصتم لعلاأوط لصة كعأمضل 


عام ناا معطء )ك1 
للهادما مصضجة 2101106 
: طاالةا امعساماناوء 
“ع8 1[ ندع انعا ع2زة عع121 [ ,كعنام 12 
وه 6 زدملك وعا 6 زكاع م5 ععأأم منه-0 1 
:وعلالما 6 :نند5واع ععانا 12 :005م5 
لموعط 105-2لتعع لاع )1 ناه 13 :كلاه 
ااانا 10 “اوعلط 1 200 علاماك 
عاموعم 10 ته ما معطعالط عاطومعمه 


معطع)ل! 522211 


أ تسصتسنا «عانام ص60 

ال عضن عل1/ا0ظ - 
0110| لضعم )ع00112) 
عل "أن مكنا علازعااعاء 08!] المعطرمتتانء 
بل لمامعوع رمعا لع 2سمطانلة كعم و0 
وعوس0 نسصونعط ‏ [[آألن أتاعمامانوط) 
لاأاعم210 


الفصل الرابع : عقد الإنشاءات العامه 


- جهاز كمبيوتر شخصيء» 51١‏ 
فولتء 65٠‏ هيرتزء بنتيام  7٠١‏ 
ميجا هيرتز >*" ميجابايت رام على 
الأقل؛ محرك أقراص مرنه (5,؟ 
بوصه)؛ محرك أقراص س. دى. 
روم 655 إمكانية الرسوم 
التخطيطية للفيديوء ١‏ ميجا بايت بما 
في ذلك فلقز شاشة وقاعدة للماوس. 


- مصدر طاقة مستمر من الحجم 
احتياطية للطواردئ لمدة عشرة 
(60١)‏ دقائق على الأقل في حالة 
اخطا ع الكهرناءه عن سهان كمتيونن 


ويقوم المقاول بتوريد وصيانة كل 
المعدات المكتبية والأئات المذكور. 
ويصبح الأثاث والمعدات والمركبات 
المحددة أعلاه ملكا للمالك فور اصدار 


شهادة اتمام الاعمال. 


مسكن وإقامة المهندس: 


مكان إقامة مع توفير الخدمة مكون 
من ثلاث (")شقق مفروشة مع 
التكييف. 

١‏ - الأمن: 


يقوم المقاول - على حسابه - بتوفير 
رجال حراسه وغير ذلك من أساليب 
الأمن لحماية الأعمال لمدة أربعة 
وعشرين ساعة في اليوم. من اجل 


0 ,]701 240 ,تعانام0م) 262502121 - 
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1 /0160 1111لا 512 أعهم0012) - 
10 ,اعالامترمه 107 عع501016 بعنلامم 
107 0101م الإاع8 2061 3117أم 1021 
19 كعاأناصتم (10) «ع) 01 انلز تمامر 
عط مز عتنا[انه1 #رعللامم 2 01 اجرعلاء 
70125 1011 #عالاممرهن) أععزورط 
الراك نان ل 1 


11م انال عع015 200 ع1لاأ ملظ 1ل[م 
لصده 0ع70110م عط طلقطد ‏ لعاوز| 
عط .؟ماع2اممن) عط لاط لم0 21م لم 
5عأعااء7> 220 ]100ص نالع ,عن نمتلا 
عطا علرمععط أأقطد ع/ام0ط3 0ج1اععم5 
601 أعط/3ا0) عط 01 لإأزعمم10م 
لدعناع 8:2‏ 01 عاد 00مع0) علطا 1ه 

لات 1م0010 


20 8اأكتامط ك*تاعع اع ]1 
:26060010021013 

(ععقط) 3 77002101تترمععم لع102/اثزع5 
1ل طألنط 2ه لعطكلمتلة 53ئ]1]12 
00101001 


17طناءعه5 (14 


40 010/106 ,0675© 15 ]2 ,اأقطد «مأعه نوه ) 
لاألكناعع5 01 كلقع أعطلاهن له كلكقناع لاتمامتقكر 
7لا0] إأمع لاع 18701 [0 ممأإععاميم عط ع0] 
أ عملعامع امك لمه لإأعلوة عط ع10 ,لاقل ن كرتامط 
00 ]10 ,5تعطأه ره عزأطنام عطا 


سلامة وراحة الجمهور أو الأشخاص 
الآخرين ولمخازن الإنشاء ومخازن المواد 
والمعدات. ويضع المقاول برنامجا لأمن 
المشروع ويحصل2 على موافقة مدير 
المشروع عليه. ويجب على كل موظفي 
المقاول العاملين بالموقع ارتداء بادجات 
تمييز يوفرها لهم المقاول ويطبق المقاول 
برنامج أمن المشروع وكل القوانين 
واللوائح المعمول بها. ويتعاون المقاول 
في كل الأمور الأمنية. ويلتزم فى 
الحال بية «متطليات<ابتية اخبافية ‏ تقزرنها 
مدير المشروع ولا يعفي هدا البرنامج 
والالتزام بمتطلبات الآأمن المقاول من 
مسوليته عن الحفاظ على الأآمن. ولا 
يجب إن يفسر على أنه يفيد بأي شكل 
التزام المقاول باتخاذ الإجراء المعقول 
المطلوب لتوفير ظروف مأمونة بالموقع 
والحفاظ على هذه الظروف. 


ويتولى المقاول أيضا إعداد والاحتفاظ 
بتقارير دقيقة عن حوادث الققفدان 
أو السرقة أو التخريب. وتقدم هذه 
التقارير شهريا إلى مدير المشروع. 


ويعوض المقاول المالك والمجهز 
والمهندس المعماري والمصمم الداخلي 
ومدير المشروع عن أي التزام قد ينشا 
عن أفراد أمن المقاول أو الوكلاء 
الذين يعملون نيابة عنهم. 


وإذا اعتبر مدير المشروع أن الحماية 
الموجودة غير كافيةء يقوم المقاول 
نمز دن بهذ الشجاية, 


- تسهيلات الإسعافات الأولية: 

يتولى المقاول - على حسابه - توفير 
تسهيلات الإسعافات الأولية لعلاج 
العمال بالموقع الذين قد يصابون أو 


المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة و١‏ 


دمع ]0 عع13ه5)0 عط 10 200 د5عك عزون 
طوتاطهاوء الأنن عمأعدوم0 عطآ .أمعصممتنوء لمة 
عطا قتماطه 220 صسدعه لإالرباعء5 أععزممظ 8 
الث .أمعتعط) ععمععناء1امهت معع754203 أعءوزممرط 
عألك عط مه عمل لرمب دععلزهاممعء 1*5م10]ع2 ادم 
110 3 ]عا 0) لعأأناوعءء ع6 [[لأبن 
0017 .؟ماعة نادمه عط نإ 0ع601910م عع5208 
200 متموعع0 إامناعع5 أعع زور عط ععرس1دع أأقطر 
001120 .210115 أناوع: لتة دنند! علطمءزاممة أله 
220 25ع )23 لإامناععء5 أله مذ عنوععمم-م الهطد 
200110021 لزامهة طتابه لإأمصممء لإاأمصمعم الأقطد 
عط لزط لعطذاأطمادء كألةماع7 الاوع '[إ]لناععء5 
لم 13ن7085م لطعلاك ‏ .“اتعفمفكلا )نعزوسظ 
15 لالع /[اأكناعةء5 عوعط طالط م25 امطكلمه 
15 0 1ماع2امه0) ملاعزاع )مم ألهطد 
201 الإأأناعء5 01278 تقأملهط ع0 'إ)([لطاكممموعم 
37 /[212 هط علتاتصا! 25 لعتسضتاكمم عط )ز اهار 
ععلقاءعء20ن © ممنادعلاطه ‏ 5أماعه اوم 
مه لاوتاطهاىء مغ لءتناوعء مملاءة عاطهدرمكده: 

.51 عط ]2 كمه لل02 عكباععة للمأمتفطا 


متقامتهد لمه عنومعهم القطد عماعم مم0 
.155 01 2]5ع1210 01 01]5م12 غ121ناءع30 
طكتصصن؟ اأحطد لصة مسكتاهلصةلا عه بأأعطا 
أععءزمعط ع1 ما لإاأطاممم كارممعء عدوعطا 

ونيا 


عمد لإ المطمعلم! الهطة ‏ 01:20 
له تعمع نوع7] "لمقعاما ,أععالطععة ,متدمعم0 
جاتاتطنأ! لاحن أكملدعن عععلمدالا )نعزمظ علا 
لإاتلانة؟ 5*ماعة اده لها عكلهة لإقمم أفطا 
«تعط) مه عملالهمنط كامعقة ره [عمضمدرعم 

.أأهطعء6 


ممناء206م كطمععل "عع همةلة ا)ععزمط ]1 
العطعنه الغطك «مأعهعامهن) عغأدناوءع1220 
.مولاعع]20م لأعناد 


.د16 انعد" 0ن )115 (ذ1 
بع5معماء ‏ كاز )اه ,القطدى «ماعمتادوه©) 
عط) ع1 5ع اللئعة1 20 )45 علالاهم 
لإقطر وطبط عأزى مه 5اعء1رم/ 01 العصاوعن] 


” الفصل الرابع : عفد الإنشاءات العامه 


مدب < النقة «ط عل لمتطافات: الشلطلة 
المحلية. 


5- منع الحرائق والوقاية منها: 

يوفر المقاول تسهيللات وأدوات لمنع 
الحرائق والوقاية منها طبقا لبرنامج 
مفصل يوصح معدات الوقاية من 
الحرائق التي تعتبر ضرورية لمكافحة 
ويخضع برنامج المقاول لمنع الحرائق 
والوقاية منها لموافقة مدير المشروع. 


-١‏ التسهيلات المؤقتة للخدمات 
الغذائية أو تناول الطعام: 


بحتفظ المقاول وأوعيه للتخزين 
المؤقت للطعام والتصرف فيه بالقرب 
من المناطق المخصصة لتناول 
الوجيات ونزود هذه الأماكن 


والغسيل. ويقصر المقاول تقديم الطعام 
أو تناول الوجبات على الأماكن أو 
النسهيلات المخصصة لهذا الغرضص. 


- التحكم ذ في القوارض والحشرات 
يضع المقاول برنامجا فعالا للتحكم في 
القوارض والحشرات للموقع بأكمله 
في حدود منطقة الإنشاءات. ويتعاون 
المقاول مع السلطات المحلية ويقدم 
الخدمات المنتنظمة لشخص متمرس فى 
ابادة الحشرات عن طريق استخدام 
منتجات إنسانية غير سامه على أن 
ينولى هذا الشخص معاينة والتعامل 
مع اية مشكلات في الموقع مرة على 


لمع عاتطل ١11‏ ع«رمععط .ه لعا زمذ عم 
عطا 0ن 7/0516 01 ع 70م ممم اعم علطا دز 
لوعه! طلاطظ عع5د10معع2 5[ أعونامه©6 

6115٠‏ 01 الاح 
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115 عط عض ااتقاعل ,منقتعه:م 2 م دوعن لعل 
/5521ع26 0ع72عع0 امعطم تناوء 103اع106م 
.2165 16[ط0551م ل8مة غطعة؟ بإاعنوباوء20 ه) 
1 16000110 001005 
ع5 51211 تتفتع8 10م 07لاعع]20م / ممتامء لعزم 
202101771 7113122861 أعء زه عط م اأعهة زطناد 


01 ع©791ع5 1000 لكاوعرمصدرء1 (17 
2111" ع1 خاة]1 


5 11135 القطذ مخعة م00 
254 ع510528 '[0131مطرع) ع40 ع[طة]أناذ 
عطا ه) أمععة[20 1000 4ه لوومموؤزل 
8 ع1 .25ع35 8صلدء لعأدمعأاوعل 
2 5211181 اعم20م علاقط 8/111 كوعنة 
لأقطذد +مأعومادهن) .و5علؤتازعة1 عمتطكهى 
8 01 عمانامع5 عط عع1م1رء لق اتنا 
07 3135 2660 مع 0651 طاعتاد 0غ 1000 01 

122111 


أم"ناهه0ن) أدوءع2 20ج أدمسعلن] (8 


2240 عأاتألاكصا للقطة «مأع اومن عطل 
أ5دعم غط) أصعل0 01 لموععم1م عاتناععل]ل]ء 
عط متطاانتا عاأزك ععلاد عط 202 أمعامم 
عغ12عم0ه للقطاة ع .كاأتططنا ممناءتمأكئمه 
0110م القطة لض كع تأ ءوطانده لوعه! طاانت 
ع1 25 01 ومن الازء5 تواباوع؟ عا 
2011-1010 12213قلط 05118 3601 لمترعاكرء 
أدع0 220 أانعمكما أأقطةر وطئلا 5اأعنلممم 
أكقع| ]2 16ز5 صه كصرع[طمم نزصج طاليد 


الأقل كل شهر طوال فترة الإنشاء 
كلها. 1 


ويوفر المقاول أوعيه معدنية مغطاة 
علبها غلامات ‏ خاضنة : لكل «القنامة 
الصالحة للأكلل: .ويدين. كل العاملين 
على استخدامها على إلا تكون قريبة 
من ” التشهيرات:. ‏ الخاضة «تناول 
الوجبات. ويتم تفريغ الأوعيه وإزالة 
محتوياتها من الموقع يوميا للاحتفاظ 
ببرنامج ملائم للرقابة. 


4- التنظيف والتخلص من القمامة: 


يقوم المقاول - أثناء أعمال الإنشاء- 
بأعمال النظافة للحفاظ على الأعمال 
والموقع 2 والشوارع2 المجاورة 
الفضلات والقمامة والانقاض التي تقع 
بفعل الرياح وغير ذلك من الفضلات 
الناتجة عن عمليات الإنشاء التي يقوم 
الفضلات في الاوعيه الموضوعة فى 
المناطق المحددة لالتقاط القمامة. 
غير نظيفة خلال فترة الليل. 


ويكون المقاول الذي يتسبب في وضع 
عام سريع. أو طريق عادى أو شارع 
مسئولا عن التطهير الفوري لهذه 
الممتلكات العامة أو الخاصة بما يحور 
رضاء مدير المشروع. 


المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة ؟١/ام‏ 
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معع! 0غ منالمدعاء العناوع؟1 3 لمم لرعم 
ألاع20(20 لمة عاذ عط ,ئ1رم/الا عطا 
سوك عع1 دعلارعمه:م 3201 5اعع2اد 
115 عاوة/طا 01 012]1055الاناء20 
تعطاه لمة وعطعل متننذه[]6- لصالا ,أولططنار 
1110 ]و0 5اآ[ 1015 ع2[ [لادء؟ عأووا 
ومع ,اأقطذ «؟مأعهعام00 .6221005م0 
)ة لعأدع10 وزعت تماممء صل عأكننتة طعناد 11 
80 .ووععة مناءاعلم عأكدنط لعاأممع اوعل 
متقصعء مغ لعاأتصوععم عط [[زبط وععة ع[زمنا 

اطع أاممرعءناه مدعاءصنا 


عط م وعطعل 8ه أقلل ع لأكتلةء 7ماع112 م00 
لمهم .لإوتسطعنط عت[طنم نإامن مه لعأ توممء0 
عأوبنعم عن عتاطنام تعطاه لإمه مه 08 أعع اك 
عط عن؟ عاطتوممموععم ع6 الأقطد لإارعممم 
نه علأطنم عط '[ه مناصوعك نان ألعممترا 
أن ممناعة دتندد عطا نا لإأتعم0كم عاو لاكم 
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فى 


ويحظر على المقاول استخدام مواد 
وأساليب غير التي ينصح بها المنتج 
للسطح المطلوب تنظيفه أو التي ينصح 
بها منتج مواد التنظيف. ويكون 
المقاول مسئولا عن ضمان تزويد 
العاملين المعنيين بكل أدوات الوقاية 
الشخصية المتعلقة بالتنظيف ومطالبتهم 
باستخدامها. 


وسيكون تقصير المقاول في الحفاظ 
على نظافة الموقع وتطهير المناطق 
العامة - حسبما يتطلبه العقد- أساسا 
لإصدار مدير المشروع إخطارا كتابيا 
بعدم الالتزام وفي حالة عدم الاستجابة 
لهذا الإخطار في غضون 4" ساعة؛ 
يكلف مدير المشروع آخرين بإجراء 
التنظيف اللازم للآعمال وتخصم 
اجمالي التكاليف التي يتم تحملها من 
المبالغ المستحقة للمقاول. 


8 ممار سات 
بالموقع 


-١‏ حماية الأعمال والممتلكات: 


القسم الإنشاء 


يتولى المقاول باستمرار حماية 
الأعمال وممتلكات المالك من التلف أو 
الإصابه أو الفقدان الناجم عن العمليات 
التي تجرى بموجب مستندات العقد بما 
في ذلك إجراء الأعمال المكتملة 
والمقبولة ويتولى المقاول إصلاح أي 
ضرر او إصابه أو خسارة فيما عدا ما 
قد يحدث من وكلاء أو موظفي المالك 
وحدهم. 


الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


8أصوعلء لازآمه عكنا القطذد «7ماعهةنئمه©6 
لإ 62060 772تامعة2 كلصطاعم لقة ك1له م22 
0 0عممعلء عط م1 عع212تاد 01 221072 1لا مقر 
200721 ناطق 522165131 عمتصمعلء لإط 
10 عاطتؤموموع عط للقطذد «ماء 2م00 
عتة 5ععلإ10[ممطء ل0عاعع211 أهطا ع0 ناكد 
لله ,عكنا -0؟ لع ؟تنوع: 0مة ,طالد لع10ا101م 
1 5ععالاعل علالاعع2016م [هممدمعم لعلععم 

مع طتاللا لامتاعع ممم 


3ه للمأماقم مإ «#مأعو دون 01 عننالوظ 
موعل 0 320 غ511 لقعك مغ لمة عازة موعلا 
عطا لإ لع داوع 25 ,5دع22 عز[أطلام منا 
م الاطط عمط وزمهط عطا عط [[لذبن باعو د00 
01 ع6016ن2 لكالل 3 1550 
01 عع نولل" علطا 0اتامطد .ععصة اام صمعصملم 
طاتمن لعتامممء عط أمم “ععصة 1 امصسمعدملم 
انه القطد 81301 ,كتسمط 24 منتطاتت 
ع5 0) 011لا ملاضصدعلء لإتوؤوععع2 عط 
15 [08) ع1 .5تعطاه زط ل0ع10ملمعم 
5 12013 لعأعنالعل [[1أبج لع بعصا 

.01 012) عط عنال 


50-9 : 2511111011 


5111 01 01115 فمم 
سه 1701 ك0 صم1اعع )ممم (1) 
اخلاتا زن دا 


أع10)]6م '[100105[1 امم القطد 017اع3 دمن 
1061م 5*لع0200) عط لصه علرمط عط 
1 36151288 1055 015 لإكنازما ,عع28متقل مم1 
)ا مع020 0005هععم0 طكتر مملاأععم رم 
5 1211011185 100101116275 أع3 01 
مه لعنعأممممء عط 8ه 61075ئمم 
لااناله! ,0212286 لمث .5[عه0؟ لعامعء00 
لعكناةء ع5 لإ212 35 لأعناة أمععلاء ,5و10 01 
عطا 01 و5ععلإ0[صميء 0,6 كارعع3 لاط /إ[ء501 
لاط 0ممع8 علق عط [لقطة «عوبو0 

020112101. 


ويحظر على المقاول تحميل أو السماح 
بتحميل أي جزء من الإنشاءات 
الفرعية من شان وزنه أن يعرض 
سلامته أو سعته المصممة للخطر. 


ويقصر المقاول معدات الانتشاء 
وتخزين المواد والعمليات التي يقوم 
بها العمال ومقاولو الباطن على 
الحدود التي يحددها مدير المشروع 
ويمتنع عن اعادة العقار بمعدات 
الإنشاء أو المواد. 


' -القضشلسعوالترميم: 
يكون المقاول مسئولا عن كل أعمال 
القطع والترميم التي يقوم بها أي من 
مقاولي الباطن التابعين له لتركيب 
أعماله. وفي حالة عدم وضع الجلب 
(الأكمام) في الوقت المناسب أو 
وضعها بطريقة غير صحيحة» يكون 
المقاول مسئولا عن تشكيل أو تقب 
فتحات فى الأعمال حيثما يكون ذلك 
مطلوبا. وعن القيام بأي ترميم أو 
عمل تصحيحي ضروري. 


ولا يشكل التصريح باجراء ترميم ايه 
منطقه أو بنود أعمال تنازلا عن حق 
المهندس المعماري طلب الإزالة 
الكاملة اللمتاطق _ أو ينود ' الأعمال 
المذكورة واستبدالها إذا كان الترميم - 
من وجهة نظر المهندس المعماري- 
لا يعد الجودة الأصليه والمظهر 
الأصلي للشئ المرمم. ويجب أن يتم 
القطع والترميم بواسطة نفس الشخص 
المتخصص. 


ولا يحب قطع أجزاء إنشائية تحت 


المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة ““لا؟ 


07 1020 )مم القطد +منع02)مه) ع1 
0 ع1لاأعتضاك- طناك عط 01 ندم لاله المتعم 
الاط أهطا غطعازعبط د طنلط لعلد10 عط 
لعمعاوع0ل 07 لإأء521 ]ا[ معع2008»© 

/اأ1ع3م6©3 


قلط عمقكصمء طللقطد «مغعهنامهمن) عذ]' 
5028 عط ,10م الاو 107أع ناكم 
01 72)1085عم0 عطا لمصة كاومععاهم 01 
عط 0غ 015]ع72أممعطناك 220 تعمع|ءمنت 
اععزمءظ عط لاط لعطور[طواوع 5](نررز! 
لا25081ع071ا 50 القطة 200 مع112028 
اوقا 05 16 عط ع6 لاعت 

12115 01 1211م 1نامط 0 1أعن 5م 


عسنتطعاغة 300 عستاأن) (2) 
عاط تؤدمموع ع6 لاهطد +ماع06021:2) ع1 
لاط عمهل عمتطعنوط 220 عمتاانك لله 101 
عط) 108 015]ع72)رمعطناك كلط 01 لإلرح 
وعلاعة51 ع25» 0[ .1/011 15 01 125]2112]100 
215 01 ,ع20ل) لملدلععهام 206 ع2 
؟ماعوعامه© عط .لعع12[م ‏ /الععمم1مم! 
01 8للمعه؟ ,10 عاطتكدمموعم عط 5211 
عتعطانت علرونت عطا 0ط كع مامعمه عم1أااءل 
0 ع7لطء]2م لامج 105 لمة لع الناوعر 

ل5521عع6 011 ل( ع لاللاعع0011© 


كع "01 وعتن لامح علوم ما مولككتممععط 
انول ل عأنا)لاقصم أمم العطئ امنود 601 
عاتناوع ها اأطعت كاءعالطععة عطا 1ه 
01 األعلمء2أمع1 مه أولاممعء عاء[م لام 
عطا مذ باز كملظ 01 كملعأ عه كوععة 5210 
عمتطعندم 5210 .ممتملمه كاععالاءم 
لإاتلونن عماوعء رماع د!5215 أمم 5عه00 
له ان .عصده 01 ععمدعوعممة لصن 
عط لاط لعصممولمعم ع5 ها ١آ‏ عللطاع)هم 

تلن نمه علم) عوأناعتاءوم 


أنه عط أمم أأحط؟ وعطصعمم الكنااءنماة- طناك 
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السطح إلا بتفويض كتابي من 
المهندس المعماري. وأي عمل من هذا 
القبيل يتم بدون تفويض كتابي من 
المهندس المعماري يكون على 
مسئولية المقاول ويتحمل تبعته مع 
استبداله على حسابه الخاص. 


:٠١-‏ الأدوات ومعدات 


الإنشاء 


القسم 


يقدم المقاول إلى مدير المشروع قائمة 
منفصلة بكل معدات الإنشاء ويستمر 
في تحديثها أسبوعيا كلما تم نقل هذه 
المعدات إلى الموقع. ويجب أن 
تتضمن هذه القائمة الأوصاف 
والكميات والأرقام المسلسلة كلما كان 
ذلك ممكنا. ويميز المقاول - بشكل 
واضح جدا - كل أدواته ومعداته 
والمواد الممائلة سواء بدهانها بلون أو 
بتمييزها ببطاقة بيانات. 


وقبل إزالة كل معدات الإنشاء أو أيا 
منها يسجل المقاول. ذلك لدى مدير 
الوثائق التي يقدمها المقاول عند بوابة 
للإنشاء من الموقعم بدون تصريح 
مسبق من مدير المشروع. 


القسم :١١-‏ السلامة 


يعيين المقاول ممثلا له مؤهل للسلامة. 
ويكلف المقاول كل أفراد الموقع باتخاذ 


الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


عط 01 لإ)لعمط)نات ‏ لرعا مي لاط اومععكره 
002 15 طاعتطنة عله0/ت طأعناة نتمخ باعع )لطعم 
عطا لا10 20150112261092 رع اا الامط ابر 
عدول 15 لأعلطنة علده/7 طأعناذ نامث باأعع1 لطعم 
عط 1010 ص210ج 1 رمطاللة عاكلا الامطاتد 
25 عط أده ع5 للقطد اععالطءعرم 
دط ]2 امعمرععد[مع: 0) أاعع زطناو له علأكر 

يارت فت ريده 


015111111017))) يخ 100015 : 50-10 


1 001211)ظآ 


عط" ما امووعم القطد ‏ 8م)غعهامه0 
هده 0غ026منا مععء1 200 قعع 5132 أعء زمعط 
لله ؟ه أؤذا! لعتدرعا! مه كتكةط بإلكاععبن 
عطنا عطا غ2 ,امعطم تتاو «مأعمنامه© 
15 العم [1نا0] 07ع6013) لعناة 
علناعم! أقلاط أؤذ!ا عط]' .عأزك 0غ لع /امررعع 
أقرء5 3220 ,0565 نان ,كمملام تعوعل 
0101 ) .عاطقء زاممة عتعطنتا ومعططتات 
22322617 ع1أطزوانا لإلللوع 2 2ذ ,الوداد 
20 اقلعتم اتاوء ,15ه0ه) كاز 01 1له لإلنامعل1 
.6010 أصلهم لاط معطاكء امتتعادمم نمالسزة 

.آع1236 نهو بأوعء0 


أله +01 لإضة 04 [هلامطرعع ه) «ملرط 
17 1611م أتال ‏ 01 نأاعنت 015 
اعء(0: عط]!' طونامعطا ابره عاعفعطكء القطد 
20 6ع 155 111/ز معطلا بقعع8 0130 
عطا غ2 «ماأعهة نم0 لإط لعامعوع:م ءط6 ما 
مال 102أعلصاكم00) ولط .عاوع ألاء 
عاذ عطا مده 0ع6(اممرع؟ ع6 'إ2لم 10015 01 
أعء(0] عط" لإا ععمدعوعاء :10م الامطاتن 

توف اننا 


5-11 : 5481 


لمع11لةنان 8 أماممم2 لالقطد عمأعونمه0 
للقط؟ 1ماع2اممن) .علالخه أ معوع]مع2 بزأء521 


كل الاحتياطيات الضرورية والملائمة 
للوقاية من ولمنع حدوث الإصابة 
بالافراد والتلف وبالممتلكات. ويقوم 
المقاول باستمرار بمعاينة الأعمال 
والأشراف على الأفراد ومراجعة 
التسهيلات لتحديد الالتزام بالأحكام 
السابقة وتطبيقها. 


ويحتفظ المقاول بتقارير لكل الحوادث 
والإصابة ويزود مدير المشروع 
بصورة من الملخص الشهري لكل 
الأصابات وساعات العمل المفقودة 
بسبب الأصابات. ويبلغ المقاول في 


الحال السلطات ومدير المشروع 

بالحوادث التي تقع بالموقع. 

ويعوض المقاول المالك والمجهز 

ومدير المشروح عن أي الترام قد 

يترتب على برنامج السلامة الخاص 

بالمقاول. 

القسم :١5-‏ المستندات المقدمة 
بخصوص2 2 برنامج 
الإنشاء 


يكون المقاول وحده مسئولا عن كل 
برامج الإنشاء المقرر تنفيذها للاعمال 
وعن اتمام الأعمال طبفا للعقد ولا 
تعفي مراجعة برنامج المقاول من 
جانب مدير المشروع - المقاول من 
أي من واجباته أو مسئولياته بموجب 
العقد. 


المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة ه/ا١‏ 


لله ععلهة) م) اعمممدمعم عنزك أله اععرزل 
0 عا2لالع20 220 76265521 10215 نلدع16م 
0) لإكناله![ العلاع2م 320 أكطلهعة أععامام 
.لاأقعم10م © عع 2 مهل لصد أعصممدمعم 
أععم 185 لإأكنامناملاهممء القطد «ماعهئ 0 
لقة اأعممهكاعم ع5 الارعم ناد لمج 12ئه/8ا عطا 
200 ع(7تصمنضعاء0 10 وع1)]([اعه1 برعزلاءم 
ع/ا360 عط طاابنا ععممتامسى ععرمام 

0101105١ 


لله 01 15ئممع؟ لتفأاسمتهمم لالقطر «مأعو نومت 
طلكتصعن؟ القطذ 200 د5عترنازدا لصة كأمعلاءءج 
عطا 01 لاممء 2 طأزللا عع مد/7 أعء زمعط ع1 
200 5ع1تنازما 11[ 01 لإتتفصتصسيد لالطغمممم 
15 ©] علتال 1056 5تلاناصط-1032 
0غ /زأع]12لعتقططا ممع" القطد عماع هتامم 
15 لاإقة اللظطظ لصة 165ل مطاتنة عط 

.51 عط ]2 1128تناعع0 


بععم 02 لإلتمصسعلمة القطة «مأعونممت 
6ع و1 «وارعامآا بأععالطععة ,1منواعم0 
الل أكطلمعه ععع دا أععزم ع1 لصه 


منهع1 ع 2215‏ لإهل أقط) /إ)ن[لطق1! 
للو1ع 810 /لات531 02011131015 
20115112111017 :5-12 

5خ 511111 1.1 نالط111 )5 


نن؟ واطتعصمومدعء براعامى عط القطد عمإعهعامه0) 
:0 عصمل ع6 نا عم أانالعطء5 ممتاعضاكمهه [ألن 
عط آه نمناءامدرهك عط 105 لمة ماروللا عدا 
الله © عط طات معتملصمععة مز وكادم/لا 
سه املاع علعلصمدل8 )ععزمم ‏ عط[ 
عانلعطء5 ماأعمعاصمن) عطا 0 كامعصطتلوم 
عاذ ذه لصن أ ماأعقتامم0) مبعلاعء )امم الفطد 
عط ععلصن ‏ 5ع )أائط أجاروموم عم عثااتال 
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لض 


ويقدم المقاول مختلف تقارير البرنامج 
على كسابه اثقاء” فترة: تنفية” الأعمال 
القسم )١(‏ من المواصفات الفنية. 


:1١*-‏ بدءا وتنفيذ وإتمام 
الأعمال: 


القسم 


يبدأ المقاول الأعمال في التاريخ 
المحدد في إخطار البدء في الأعمال. 
وينفذ الأعمال المذكورة بالرعاية 
والمثابرة الواجبة طبقا للمعايير 
المحددة؛ ويكمل الأعمال في التاريخ 
المحدد لإتمام الأعمال طبقا للخطوات 


الرئيسية التالية. 
القسم -١4‏ 'التعويضات المتفق 
عليها 

مع عدم الإخلال بأية تدابير انصافية 
أخرى قد تكون من حق المالك 
بموجب هذا العقد والقوانين السارية» 
يقر المقاول بأن تخلفه عن إتمام 
المراحل المحددة قبل مواعيد إتمام 


الأعمال الموضحة سوف يلحق ضررا 
ماليا بالمالك ويدفع المقاول في صوره 
تعويضات متفق عليها الى المالك 
المبالغ الموضحة أدناه قرين المراحل 
المحددة عن كل يوم تأخير في إتمام 
الإجراءات المناظرة ولا يزيد اجمإلى 
مبالغ التعويضات المتفق عليها التي 
يدفعها المقاول للمالك بسبب تخلف 
المقاول عن الوفاء بأي من أو كل 
المراحل الموضحة - عن مبلغ يعادل 


الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


عانتلعطاء5 كناملعة/ اتصوطناد الفط رمأعقنطوه©6 
عط 08كنال ,عكلءم*© لثلا0 1)5 ]2 ,15رممع, 
لها عط 01 ععمقصممأقعم عط كه مو ندعل 
لمعتعطعءع1” عطا 01 1 ممزو لالط مز لم1نهاء0 كه 

52060001115 


1اظ 1/ااظ ) /01111110) :50-13 
0 11101011417-1م5 
11110115 "01 0013121111011 


ككأره/7ا عطا عءمعصصيمء القطد «ماعةنامو©6 
0) ععلاولط! عطا مز لعنهاد عنمل عط ومممن 
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عشرة في المائة من ثمن العقد. 


وبغعض النظر عن دفع المقاول 
للتعويضات المتفق عليها بسبب عدم 
تنفيذ المراحل المطلوبة في المواعيد 
المحددةء يعاد تقييم اجمإلى مبلغ 
التعويضات المتفق عليها المطبقة 
وذلك فى حالة نقص عدد أيام التأخير 
بين المراحل المحددة. ويعكس المبلغ 
النهائى مدي "لوقك" الذي :اشترده 
المقاول بالنسبة إلى اجمالى الوقت 
المفقود عند التاريخ الموحد ا لاصدار 
شهادة اتصام الأعمال مع حساب 
الرصيد الدائن الملائم للمبالغ السابقة 
وفي حالة ما اذا لم يحدث تناقص في 
التأخيرات بين المراحل؛ لا يستحق أي 
رصيد دائن للمقاول. 


الحد 


الأقصى 
لإجمالي التعويضات 


وبغض النظر عن أية تعويضات متفق 
عليهاء يلتزم المقاول بإتمام الأعمال. 


ويستحق المقاول استرداد المبالغ 
المشار إليها أعلاه عن طريق اقتطاع 


المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة 7٠اا؟‏ 
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لمعنقع تاطه ذذ #مأعهعادهن) عط ,وعع8 2 صل 
بععاءه/71ا عط عأعأممرمك 10 


عط ععبزوععم نغ لعلأتادء 15 عم ع1 
لإط علاوطة متعرعغط 0) لعترعاع7 كلطباك 


574 


هذه المبالغ كليا أو جزئيا من أية مبالغ 
مستحقه أو تصبح مستحقه للمقاول. 


القسم :١5-‏ اجتماعات الموقع 


يعقد مدير المشروع اجتماعات الموقع 


والمقاول لبحث وتنسيق العمل في 
الوقت والمكان والفترات الزمنية 


المبينة في القسم )١(‏ من المواصفات 
الفنية» أو حسبما يرى مدير المشروع 
ذلك مناسبا. وسوف تعقد اجتماعات 
منفصلة لمراجعه الأمور الفنية 
والإدارية. واذا اعتبر مدير المشروع 
أتناء تنفيذ الأعمال أن مدى تقدم أي 
قسم من الأعمال غير مرضىء يجوز 
لمدير المشروع طلب عقد اجتماعات 
أضافية حسب الضرورة ويمثل 
المقاول ممئله المفوض منه المخول 
صلاحيته إلزام المقاول بأية اتفاقيات 
يتم التوصل إليها خلال الاجتماعات 
المذكورة. ويتم تسجيل إجراءات كل 
هذه الاجتماعات وتوزيعها من جانب 
مدير المشروع على كل الأطراف 
الحاضيرة: أو الفعنية :فيل عدانة 
الاجتماع التالي ويتم إخطار المالك 
بمكان كل 
ذلك 


وموعد وموضوعات 


الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 
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لمعتصطععء1 عطا 01 1 (م)أوالازر[ 
لعممععل 0‏ 25 08 10200085ععءم5 
]2م56 الاأطط لاط 11266م00مم2 
الاع1لاء1 0]ا ل[اعط عط 111لا 5ع 7زاعع1 


1615 515211726 1أم امل لمة لمعتصطععا 
عط 01 ععلمممضمأمعم عطا عممسل 11 
01 55ع7ع108م عط 5مع510م0» لط رملءمة 
ع6 60 11/015 عط 01 صملاععة لزمة 
0) لإاتعط!! عط الحطد 7اطط ,لزاع ]15 2كمنا 
لعجرعع0 35 5ع مناععم5 [هم2001)15 ألدء 


عط طللقطة ‏ 8ماعهنامه )0‏ الإروووععع2 
انث 15م الإط ‏ [عالرعوع]مع1 
ع6 القطد 15 هطللا علالخمامعوعرمع] 
لضاط 220 التصسصسرم ها لع2لممطاناة 


لعطاعمع1 5العطوععع3 لزه مغ 1ماع12 000 
عط !1 .كعللغعع 52101 عطا عملكنال 
للقط5 ذع7ناعع72 عند 211 04 دع متلعءء70م 
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1 1005 عط ]ا لمعناج مغ رعلنه صا عمتاعع 

لانت كان 


القسم :١5-‏ تقارير المقاول: 


يستخدم المقاول نظم معالجة البيانات 
عند الضرورة ويختار النظم والأدوات 
التي تتمشى مع نظم مدير المشروع 
ويتم عمل التقارير وإجراء المراسلات 
كتابيا بالكمبيوتر باستخدام برامج تبادل 
المغلومات: . كلما “كان ذلك "سدق يا 
واقتصادي في التكلفة. وفيما يلي 
البرنامج المتوفر لدى مدير المشروع 


والذي يستخدم مع برنامج ويندوز: 


-١‏ ميكروسوفت أوفيس»: الإصدار 
"م ١‏ 


” - بريمافيرا ويندوز. إصدار 5,٠٠‏ 


ويتعاون مدير المشروع والمقاول 
لتعزيز التوافق بين نظم معالجة 
البيانات. 


ويستخدم المقاول النماذج التي يقدمها 
او يعتمدها مدير المشروع لتقديم 
التقارير. ويحق لمدير المشروع - في 
جنيع الأرداك وحن حين. لاحن ا 
مراجعة أو تحوير أو تعديل أو تغيير 
شكل. كل دهده التقارون : ومشتعلاتها 
بإعطاء اخطار كتابي بهذه التغيرات 
ويقوم المقاول في الحال باستخدام 
النمادج حسب مراجعتها أو تحويرها 
أو تعديلها. 


ويقدم المقاول التفارير الموضحة 
بالتفصيل في البندين (١)و‏ 2( أدناه 
طوال فترة سريان العقد وفي البند (؟) 


المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة 807/9 
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اع اطه© .كععمقطء طعناد 01 ععتامم 
6011111 عات لما الذي 
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أدناه طوال فترة الإنشاء - على 
حساب المقاول: 


-١‏ القوة العاملة اليومية والتقارير 
الأسبوعية عن المعدات: 
يعد المقاول ويقدم إلى مدير المشروع 
نسختين- مكتوبتين ونسخه- واحدة 
الكترونيه من بيانات الأفراد بما في 
ذلك أفراد مقاولي الباطن الذين يعملون 
بالعوقع “حب ٠‏ للمرفق: )1 :ورتم 
تلخيص هذه التقارير اليومية عن القوة 
العاملة والتي توضح إجمالي عدد 


الأفراد كل شهر في شكل رسم 
عطيط + زيل هذ الفلكضن» :الى 
مدير المشروع. 

ويعد المقاول ويقدم إلى مدير 
المشروع نسختين مكتوبتين ونسخة 
الكترونية عن التقارير الاسبوعية 


للمعدات توضح معدات الإنشاء التي 
في حالة تشغيل. بما في ذلك معدات 
الإنشاء الخاصة بمقاولي الباطن 
المستخدمة في تنفيذ الأعمال بالموقع 
وفقا للمرفق ("). ويتم تلخيص هذه 
التقارير الأسبوعية كل شهر ويقدم 


"- التقارير الشهرية عن تقدم سير 
العمل: 


طوال فترة سريان العقد. يقدم المقاول 
إلى مدير المشروع نسختين مكتوبتين 
ونسخة الكترونية من تقرير تقدم سير 
العمل الشهري قبل نهاية الأسبوع 
الأول »مزه الشهى التالك اللشين المكترنب 
عنه التقرير. ويجب أن يكون التقرير 
منظما ويتضمن ما يلي: 


الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 
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طوال الشهر بما في ذلك قائمة 
بالأحداث الهامة وأية مشكلة تحد 


ب- وصف روائي للأحداث الرئيسية 
وأثر ذلك على العقد. 


ج- تقرير شهري عن تدفق النقد 
بناء على التدفق النقدي المتوقع 
الخاص بالمقاول لإتمام الأعمال بما 
يتملدن مغ (هذء. الشتزوط: :الخاضة: 
البند المعنون "قياس الأعمال ودفع 


- تقدم سير أعمال الإنشاء المقررة 


وفقا لبرنامج الإنشاء بالمقارنة 
بالتقدم الفعلي “اعمال الإنشاء. 


ويقدم تقرير سير الأعمال كمبرر 
للمبلغ المطلوب في طلبات الدفع 
المؤقتة. 


"- صور شهرية عن تقدم سير 


العمل: 
يجهز المقاول ويسلم إلى مدير 


المشروع سلسلة من الصور عن تقدم 
سير العمل المأخوذة للأعمال. 


القسم -17: أسلوب ومستندات الدفع 


يتم دفع المبالغ بموجب العقد طبقا 


المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة الم" 
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للأسعار المحددة في قائمة الكميات 
ووفقا لما يلي: 


تج أسلوب الدفع: 


يتم دفع تمن العقد بالجنيه المصري 
عن طريق الدفع المباشر. أي بشيك أو 
حوالة بذ بنكية. 


؟ - مستندات الفواتير: 


يجهز المقاول ويقدم إلى مدير 
المشروع شهريا المستندات التالية: 


- أصل وصورتين محررتين للبنود 
المعمول بها فى 'قائمة الكميات" 
التي تقدم الفاتورة عنها. وتستند 
الفواتير المقدمة عن الأعمال إلى 
حجم العمل المنفذ بشكل مقبول 
وأسعار الوحدات في قوائم الكميات 
والبياناتت الواردة فى التقرير 
الشهري عن تقدم سير العمل. ويتم 
المشروع الذي يعتمد ذلك الشكل. 


"'- دفع الفواتير: 
اصدار شيادة الدفع من مدير المشرو م 


يوما من استلام مدير المشروع 
لفاتورة المقاول. ويدفع المالك إلى 
المقاول المبلغ المكتوب بالفاتورة 


الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


لم52 5ع116م طغأا/ةا ععم703معع326 صز ع1130 
: 10110175 25 320 0113211165 01 11اأظ مز 


ألاع م2352 01 «تعرم ج351 (1) 


10 عع أعونئممن) عط 108 امعمرزوم 
غ015 لاط عط 111نزا كلصنمط مملاملزاعر 
عأضقط 01 عنوعطء لاط .ع.1 اللعمرياوم 

]1215 11. 


)2( 120011111:11121011 101: 5 


0 المتطناك لصة ععدمعهم القطد ماع 2 امه 
عغطا ,لالطاممم ,قعع م842 أععزمعط ع1 
: 212]101ع طاناء 0ل ع 01101310 


لة لعأاناءعءاء ‏ 0لا) ,لهملعنم 0‏ - 
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مخصوما منه أية مبالغ محل خلاف 

في الشهادة المؤقتة ويتم الدفع بناء 
0 الإجمالى المعتمد حتى تاريخه 
مخصوما منه المدفوعات السابقة 
ناقص- أية استقطاعات قانونية 
وتعاقدية. 


4 - سحب الأموال أو الأرصدة الدائنة 
المستحقة للمالك: 


يجوز استرداد كل التعويضات أو 
المبالغ التي يكون المقاول مسئولا 
عنها تجاه المالك أما بالأساليب التالية 
أو بالمزجٍ بينهما: 


5 0 ستصبح فيما بعد مستحقه 
للمقاول» أو التى يجدئ: اكتجاز ها 
بواسطة المالك. 


- الاسترداد من بنك الضمان الذي 
يضمن المقاول. 
القسم :١8-‏ قياس الأعمال ودفع 
يتم قياس الأعمال ودفع قيمتها على 
النحو التالي: 


-١‏ الدفعة المقدمة: 

يجوز للمقاول تقديم فاتورة للدفعة 
المقدمة بمبلغ يعادل عشرون في المائة 
(960) من ثمن العقد في غضون 
عشرة(١٠)‏ أيام تقويميه من تاريخ 
الإخطار بأمر الإسناد بشرط أن يكون 
المقاول قد قدم ضمان الدفعة المقدمة 
طبقا لأحكام البند المعنون 'ضضمان 
الدفعة المقدمة" في هذه الشروط 
الخاصة. 


المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة “م 
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الاعع7عم لإأمعنظاا 0 أدنالء لاناك كه ص1 المعلالاهم 
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ويدفع المالك الدفعة المقدمة عند توقيع 
العقد. ‏ ود الدفعة المقدمة 
النتفوعة للمقاول )من العبلة الأجمالي 
لكل مستخلص شهري بنفس المعدل. 


أاى 


" - مبالغ المستخلصات: 


في نهاية كل شهر يقدم المقاول إلى 
مدير المشروع بيانا مفصلا مبنيا على 
قائمة الكميات" مكتوبا بصيغه معتمذه 
من مدير المشروعء يظهر القيمة 
المقدرة للأعمال الدائمة التي تم تنفيذها 
حتى تاريخ فاصل بين كل مستخلص 
بالقرب من نهاية الشهر. وإذا رأي 
مدير المشروع أن هناك ما يبرر 
صرف القبمة يصدر مدير المشروع 
شهادة دفع مؤقتة إلى المالك. ويقوم 
المالك بالدفع في غضون ثلاثين(0*) 
يوما من استلام شهادة الدفع المعتمدة 


هده. 


ومع أخذ الدفعة المقدمة في الاعتبار - 
لا يعتمد للدفع سوى الأعمال المنتهية 
طبقا للمبالغ المحددة في قائمة الكميات 
وتوضع المواد (الخاصة بالأعمال 
الدائمة) الموجودة بالموقع في الاعتبار 
عند حساب مبلغ المستخلص الشهري 
بنسبه 675 من التكلفة المباشرة 
للمواد غير المحددة. 


". المبالغ المحتجزة 

يقتطع المالك المبالغ المحتجزة بمعدل 
5 من اجمالى مبلغ المستخلصات 
الشهرية المستحقة للمقاول. 


الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 
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ويتم الإفراج عن المبلغ المحتجز 
مخضوها مزه آية مبللغ كن رفيا 
في غضون ثلاثين )5١(‏ يوما من 
إصدار شهادة إتمام الأعمال. 


؛ - الحسابات المبدئية والنهائية: 


يقدم المقاول -في غضون ثلاثين 
)٠(‏ يوما من إصدار شهادة إتمام 
الأعمال - إلى مدير المشروع حسابا 
مبدئيا مفصلا كاملاء مع المستندات 
الدالة على ذلك؛ لكل الأعمال التي قام 
بتنفيذها وفي غضون ثلاثين )"١(‏ 


يوما من استلام الحساب المبدني 
المفصل وكل المعلومات اللازمة 
المطلوبة للتحقق منها - يقوم مدير 


مع التعليق عليه إذا اقتضى الامر. 


وفى طون كاكقين [7-4) دوعا .من 
أستلام المالك للحساب المبدئي وبعد 
اقتطاع أية مبالغ قد تكون من حق 
المالك اقتطاعها يطلب المالك - أو 
مدير المشروع نيابة عن المالك - من 
المقاول كتابيا أن يوقع الحساب 
المبدئي كما هو معتمد من المالك. 
ويفعل ذلك في غضون ثلاثين )5"١(‏ 
يوما من تاريخ إخطاره بذلك. واذا 
وقع المقاول بدون إبداء تحفظات. فانه 


وإذا وقع المقاول الحساب المبدئي مع 
فثترة ثلاثين )2١(‏ يوما من توقيعه - 


المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة مم١‏ 
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إلى المالك مذكره تفصيلية توضح هذه 
التحفظات وتشرح أسبابهاء وألا تعتبر 
هذه التحفظات لاغيه وباطله. وعلاوة 
على ذلك؛ فإن أي تحفظ مقدم من 
المقاول بعد تاريخ المذكرة الموضحة 
أعلاه يعتبر لاغ وباطل. 


ويعتبر عدم توقيع المقاول الحساب 
المبدئي بمثابة توقيع بدون إبداء 
تحفظات. وتدفع المبالغ المستحقة 
للمقاول بموجب الفاتورة النهائية إليه 
بدون احتساب فائدة عليها في غضون 
فتره تلاثين )م( يوما من تاريخ 
توقيعه على مستخلص الدفعة المؤقتة. 


ويتم الحساب النهائي عند إصدار 
شهادة إتمام الأعمال ولا يتضمن سوى 
تسوية أية تكاليف تكبدها المالك أثناء 
فترة الضمان نظير الأعمال 
الإصلاحية التي قام بها آخرون على 
نحو صحيح على حساب المقاول. وندم 
إعادة المبلغ المحتجز إلى المقاول 
عندئذ. وتتبع بعد ذلك نفس الإجراءات 


القسم :١8-‏ صمان التنفيذ 


يسلم المقاول إلى المالك - في غضون 
عشرة )0 أيام من إخطار المالك 
للمقاول بامر الإسناد جا ضمان تنفيد 


الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 
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المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة /إلم؟ 


وغير قابل للإلغاء يصدر من بنك 
مقبول للمالك. ويجب تقديم ضمان 
يغطى عشرة في المائة ),/٠١(‏ من 
قيمة العقد الموضحة في قائمة 
الكميات. ويكون ضمان التنفيذ في 
نفس شكل وجوهر النموذج المرفق 
بهذه الشروط الخاصة. 


ويظل ضمان التنفيذ المقدم من المقاول 
نافذا وسارب المفعول طوال فتره تنفيذ 
الأعمال. ويتجدد تلقائيا إلى أن يتم 
إصدار شهادة إتمام الأعمال. ويكون 
الحصول على ضمان التنفيذ هذا على 
حساب المقاول وحده دون سواه. ويعاد 
ضمان التنفيذ إلى المقاول بدون 
احتساب فائدة بعد إصدار شهادة إتمام 
الأعمال. 


القسم - :١ ١‏ متطلبات التأمين 


بدون تقييد التزامات المقاول 
ومسئولياته بموجب هذا العقد وما لم 
يرد فيه نص صريح خلافا لذلك في 
هذا العقدء يقتطع المقاول - على 
حسابه الخاص قبل أن يبدأ في تنفيذ 
الأعمال- تغطية تأمينية ملائمة في 
حدود لا تقل عن المبالغ الموضحة 
أدنا ويحتفظ بهذه المبالغ سارية في 
بقوم بتسريح عماله ويصدر المالك 
شهادة إتمام الأعمال. 
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1- تأمين ضد جميع مخاطر البناء أو 
التأمين عن أعمال الأنشاء يؤمن 
المخاطر " في حدود مبلغ لا يقل 
عن التكلفة البديلة المؤمن عليها 
بالكامل للمشروع مضافا إليه نسبه 
عشره في المائة )979٠١(‏ من تكلفة 
البديل لتغطية تكاليف التصميم 
على ذلك مع المقاول, ويغطى 
المشروع وكل المواد والإمدادات 
والمعدات التي تدخل فيه بما في 
ذلك الممتلكات المنقولة أو في أي 
مكان آخر.ء ويؤمن على مصالح 
المقاول والمالك والمجهز والمهندس 
المعماري ومديرر المشروع 
و المقاولين ومقاولي الباطن من كافة 
المادي الناجم عن تنفيذ المقاول 
للاعمالء ويتضمن تنازل من 
المؤمن عن إحلال دائن محل آخرء 
أو عق الررجوع البالخ. كل .ظرف 
مؤمن عليه بموجب ذلك. وعلاوة 
المفعول لحين إتمام المشروع برمته 
وإصدار شهادة إتمام الأعمال. 


ويجب أن تتضمن التغطية التأمينية 
تكاليف الأثاثف والمفروشات 
والمعدات بما في ذلك الإمدادات 
التشغيلية خلال المراحل اللاحقة 
للمشروع. 


الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 
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الا 01/612386 ع122لاك 1‏ عل 
©آ]لاالصصناط عط 01 كأاومء عط علساعما 
10م 1و8 20 ةا 
15مم اذ 18085اهمءم00) عنألناعم! 
عط) 01 5ع5)28 عد[ عط عماسل 
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-١‏ تأمين الإصابة الشخصية الشاملة 
والمسئولية عن تلف الممتلكات 
وتأمين مسئوليه الغير بما في ذلك 
تخطليه تماقديه: :وكاملة ' الغملياث 
ولكن مع استبعاد التغطية للسيارات 
التي يمتلكها أو يستاجرها المقاول. 
وتكون حدود البوليصة مزيج بين 
الحد-. 'الفقرة-' للإصدانة : -الشخضية 
ولف 'الحمتككات: بملة' ل يقل عن 
٠‏ مليون دولار أمريكي عن كل 
حادث. ويؤمن على المقاول 
والمالك والمجهز والمهندس 
المعفارى .والمنضمم. الذاخلى وير 
المشروع كل بمبلغ تأمين أضافي 
يشمل مكاتبهم والمديرين والموظفين 
التانعين لهم و«الجهات 'المتصلة بيد 
مع المسئولية المزدوجة أو المجزأة 
لشرط الفائدة. والتغطية ضد 
المسئوليات الناتجة عن أو المتعلقة 
بأي وجه من الوجوه بالمشروع بما 
فى ذلك مطاليات الفير :داخل أو 


كارح مصر. اوتصمل المطالبات 
عن الاصابة الشخصية ضد أي 
شخص مؤمن عليه من جانب 
موظفي اي شخص. اخر مؤمن 


مبدئي وأن أي تأمين آخر من جانب 
المقاول والمالك والمجهز والمهندس 
المشروع يعتبر تأمينا زائدا وليس 
له وكل بذللكة: 


ويجب ألا يتضمن التأمين أي 
استثناء من التأمين بحجة ان 
المسئولية عن اصابات الأشخااص 
أو التلف بالممتلكات قد ترتب على 


المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة ١89‏ 
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بخدمات المعاينة أو بسبب أية 


خدمات أخرى يؤديها 


المقاول 


ساريا حتى إصدار شهادة إتمام 


الأعمال أو إنهاء تنفيذ 


"- تأمين تعويض عمال 


المقاول 


المقاول 


والتأمين على مسئولية رب العمل 


يسرى على المرض أو 
أثناء العمل شامل كل 


الإصابة 


العاملين 


وتبين شهادة التامين بوضوح أن 


البوليصة توفر لكل 


العاملين 


التابعين للمقاول كل المزايا التي 
يتطلبها قانون الدولة التابع لها 
العاملون» وفي حالة تطبيق قوانين 
جمهورية مصر العربية يتم توفير 
كل المزايا المنصوص عليها في 
اتن" التامتي .على مسقت ليه بي 
العمل لتشمل' كل. العاماين ” التابعين 
للمقاول في حدود مبلغ لا يقل عن 
خمسمائة ألف جنيه مصري (على 
ان يؤمن على العاملين المغتربين 


وذقا لما ينص عليه قانون بلد 


المنشا 


الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 
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يداح 


الفصز الرابع : عقد الإنشاءات العامه 


تنفيذها أثناء مدة تنفيذ العقد طبقا 
لمستنداته كما ورد في المادة الثانية 
أدناه. 


المادة الثانية 
مستتئدات العهق سد 


يتكون هذا العقد من المستندات التالية: 


ب) شروط العقد 


التكميلية إن وجدت. 


6 المواصفات الخاصة. 
ه) جدول الكميات وبيان الأسعار. 
و مخططات المشروع. 


3" “التعلنات: «المواسية ماضن 
لكات ووو بعيا: 


ط) برنامج العمل التفصيلي ومحاضر 
الاعمال والخطابات التى تتضمن 
الاثفاقيات وأية وثائق أخرى يتم 
اعدادها بالنسبة للأسعار الجديدة أو 
البنود الأخرى المتعلقة بالتغييرات 
المجراه في مدة العقد والموقع 
عليها من قبل الطرفين. 


وتعتبر جميع مستندات العقدا المشار 
البها عالية وحدة واحدة ويفسر أي 
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0060015 


0213 ) 01 1م81 (3 


001113 ) 01 2011005ه0 (طا 


افاألعترع اممناك 220 كمه نأوء 3 أعمعم5 لورعوء0 0 
.61ة1أة2 11 كمه )2 17أعء6م5 


15 ان2اععم5 (0 
.115 01 اذا[ 220 165] 1م0103 01 أ1أزظ زه 
1213/185٠‏ ) 1325 اعن زم]ظ (آ 


.5 7ك .اع تعل0مع 1 م كنره1أعناناوم] زع 
6 وان 


ع1 01 تروط (طآ 


18/011 ,كلره/الا كه مدعووءط لعأانمء0 (آ١‏ 
8 5أعام1 ,لالاوطرء/ا ‏ ووععممط 
15 5ع015 لإمة لمه .كامعررععع0 
الاعل ما لمقعع؟ طغتبد لعمدومعدم عط لإدمم غقطا 
طااى ط1 كمعاز رعطاه عه دععلرم 
طعتطة أعداصم0 5ه لمعم عط مز وعع مقط 
3115م طامط لاط لعمعأ5 ع1 


05 أعلتادص0ن) لعدو ل رعمع روطع مجلم 
لاقن للك مألصنا عمه جه لعرعلزووون عط الخاة 
م لعدن عط الخطك للع الات00 عمه وز صملعن ل ناصتاة 
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نص فيها مع ما يتفق مع النصوص عطا 15 6005دانامأد 0غ6)ةاء, عط) متقامعةء 
الأخرى فإن وجد تناقض صريح بين 15 عتعط) عمعطللا .كالعصيءه 0‏ علتستدمء 
عط «ععبراع 015601027 5لالإلاطم 


نصوص مستند واحد وجب الأخذ 
بالنص الأكثر انطباقا على الحالة 
موضوع البحث (ثم بالنص المتأخر 
في الترتيب من نصوص المستند 
المذكور) وإن وجد التناقض بين 
نصوص أكثر من مسئند وجب تفضيل 
الوارد في مستند ما على ذلك الوارد 
في مستند آخرد من المسئتندات 
المذكورة وفق ترتيبها الآتي: 


- صيغه العقد. 

- الشروط العامة للعقد. 

- المواصفات الخاصة. 

- مخططات المشروع. 

- المواصفات العامة والمواصفات 
' التكميلية إن وجدت. 

- قائمة الكميات وبيان الأسعار. 


وفي حالة الاختلاف بين النصين 
العربي والإنجليزي لمستندات العقد 
فإن الاعتماد يكون على النص العربي 
باستثناء المستندات المدرجة تحت 
(ج. دء و) فإن الاعتماد فيها يكون 
على النص الإنجليزي. 


المادة الثالثة 
الأتلغلرل اف على 


التنفي لك 
نيد :الوزازة إلى - مهتدين من قبلها 
ومعه الجهاز اللازم(يشار إليه فيما يلي 
المهندس") بالإشراف نيابة عنها على 
تنفيذ العقد طبقا لنصوصه والمسئندات 
المرفقة به ويلتزم المهندس بإعداد أية 


0 أنام 5 ع1 باع 1ناء00 عه 01 21055 أنام لاد 
ع5 11أ2آ5 53أ5ذناء015 7ع070 عو3ء 56 0 أوءوم1ء 
علا صعط) )515 23)0101ء27510مء 8( وععلة 
عققء عتل 0غ لممأغواع2 ووع1 120134188 3150 أنام )5 
عتعطا عرعط/1ا .(1ه؟ 50 200 ,ل5أودناء015 عع10انا 
01 085 3أنام )د عط ورمع اع عع01500:082 15 
نام ا؟ عط ,)2ع7تناء00 ع 013‏ قط عتملر 
ط) هل عمتسناءعه عمهه عط عط القطد عمتصوع لامع 
عط 5ذ 200 , عمتا110ه؟ عط 01 المعصسبعمل أذ 

53136 0: 


00213 01 نزو - 

أ ع001212) 01 000161015 - 

5 0 0 0 51م - 

(022191255آ ) كمواط أعء(820 - 

200 50601162055 لدمعمع0) - 
لاق 11 ركتزه1322)1أععم5 أهأامعدمء1م 510 

01 )15آ 300 000321165 04 [[ز8 - 
لحف ولا 


عطا معء تاعط ععمهل0:0ه015 01 عكوء 11 
عط 01 كموزلوععلا طوتاعمط لمة عأطوعم 
عتطوعث ‏ عط .كأامعطاناء 120‏ أعو تزه 
عط طعلط «ترمبامع القطد ‏ صمزكرعلا 
مذ لع)115! 5امعصضاءمل عطا 01 مم1امعععرءع 
طوتاعم8 مما عتعط< .(1 لمة (٠.‏ .6 

لاع نالع القط5 100واء7/ 


ع111*دم 
11 "01 5121111510017 
001151121111017 


وأو ألالء ملا غطأا أكناتامة لالقطاة مئامتلا ع1 
عل روععة أعمنامه0) عط 6ه مملاباععءع عط [ه0 
لعطعداعه غط) لصن 005ا2أنام0)دك 1)]5[ ©0) 
عط هن عع أعمظ مه ما مأعتعط) كأمع ناعمل 
عط) سه غعة التبجد معطب ,كآك[هاد لإموؤوععع0 
مغ لع ماع عا لممتعععط ,المطعط 5 'لراإكتص1الا! 
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مخططات يستلزمها تنفيذ المشروع 
ويسلمها للمقاول قبل أو أثناء فترة 
العمل وعلى المقاول أن يقوم بتنفيذ 
العمل حسب تعليمات وإرشادات 
المهندس ضمن مستندات العقد. 


المادة الرابعة 
تبمماةٌ البتقل اسك 


- 


إن قيمة العقد الإجمالية طبقا لقائمة 
الكميات محتسبة على أساس أسعار 
الوحدة والكميات التقديرية 


لتظين' ” كفرات: - “العمل ٠‏ .و ابأعبال 
الإضافية والعمل اليومي المشار إليها 
في (شروط العقد). 


المادة الخامسة 
مسلسددةٌ البق سك 


مده العقد هي 
() فتره إتمام إنشاء الأعمال 
وقدرها 2 متوالية وتبدأ هذه 


الفترة اعتبارا من تاريخ محضر تسليم 
الموقع للمقاول أو بعد خمسة أيام من 
تاريخ توقيع العقد طبقا لما جاء بالمادة 
(--1-1) من شروط العقد. 


ويتعهد المقاول بان ينجز العمل جميعه 
خلال هده الفترة واذا اتضح للوزارة 
أن المقاول لن ينهى العمل في الفترة 
المحددة. ومع عدم 0 بحقها 2 


عتقمع5م القطد تععمتوصط عط] .”عع وزومط' وج 
عطا +10 لع 1لاوع1 (0113/1285) كمدام لإمن 
عا لاع الأهقطذ 0صة امع زه10م عط 1ه مملأناععيه 
001207) عطا 0غ (وم م [طهعل) كصدام عوعة) 
601 200عم عط 3208نال «ه عرممعط 
عألناءععه 51211 00052101 عط 1 . ممناء نا اكوم 
عطا طاابنا ععمولرمعع2 15 علأعرملخلا عل 
211 ع8) 01 عع32لذناع له كمض أاء تصاكما 

05 اع م0 عطا متطغتب 


1011 ©11)"د4م 
501 01711401 


لالظ عط 60 ع1012معع2 ,طناك أعو ده عل 
5 عط 2ه لعا نام رمه لللة دعن أ أمةن0 04 
لعتقستاةء عط لهة 5عع0م ألمن غ0 
7 ا ا 00" 
001152 كلط1 .(2/0205 من) كأدلانه النادك 
05 ااناوع؟ 2 25 ك5عع تققطء 0 أعءزطناذ 15 ,اناك 
2001121 ,كع تاتأسديان علرمللا مز دععمقطا 
عط هذ ما لعتتعقع: زرو (122 00 ,وعادمنا 

ع0 01 0005 1للمه © 


117 11م 
01111 1111 "01 2121101 


: 15 أع113م00) عط 01 ممننخه نل عط]” 

015 /لا عط 01 دمتاع نومك 01 ةسنا (ه) 
0005 001 0 
01 عأقل عط دده كاعقاد لملرعم كنط1 .دنرقل 
320-017 عطا عه علوطمء ا -ووععورط أورا] 
(5) 1107 01 ,]2م00 عط نغ عأالو عط أه 
02112 ) عط ع مامعاد 01 عأهل عط عله وبردل 
عط)ا 01 (ش)5.01 عاعلرثظ مغ ع(مأل:مع6ة 

> اعنصم 2ه عدم لوو 


لله عاءامصرمء ها دععطه ا مع70ن اعم دم ع1 
دمع 1 11[ .ل10رعم قلطا متطغد عارمللا عطا 
تأكنصا؟ غم 1أألنا وماأع مم0 عط مط امعندممن 
ب62100م 0ع7اععم5 قلطا ملتطغتليس علعرمثلا عطا 


السحب الوارد بالمادة (١١1-١1-أ)‏ 
من شروط العقد يجوز للوزارة أن 
تطلب إلى المقاول أن يضيف إلى 
جهازه من المعدات وغيرها ما ترى 
أنه يكفي لإنجاز العمل في الوقت 
الإضافات المطلوبة خلال المدة التي 
تحددها الوزارة له. 


على أنه إذا أتم المقاول كامل أعمال 
العقد طبقا للمواصفات والمخططات 
والمستندات الأخرى المرفقة به أو أية 
تعديلات أخرى يتم الاتفاق عليها بين 
الطرفين أثناء فترة إتمام إنشاء 
الأعمال يجوز له أن يطلب كتابة تسليم 
ما أتمه بصورة مؤقتة كما يجوز له أن 
يطلب من الوزارة تسليم الطريق على 
أجزاء استنادا إلى المادة (7-5) من 
شروط العقد. 


(ب) فترة ضمان الأعمال وقدرها (١7؟)‏ 
ثلاثمائة وستون يوما متواليا وتيدأ هذه 
الفترة من تاريخ التسليم المؤقت ويشار 
إليها (بفترة الصيانة) ويظل المقاول 
خلالها مسئولا عن سلامة تنفيذ العقد. 
ويتعهد المقاول بان يزيل على حسابه 
الخاص أي عيب أو نقص أو خلل يظهر 
أثناء هذه الفترة ويكون ناتجا عن عدم 
التقييد بالمواصفات وكذلك أية رمال أو 
عوائق أخرى تقع على الطريق موضوع 
هذا العقد تعوق استعماله أو تجعل هذا 
الاستعمال مشابا باي خطر. ويجب في 
جميع الأحوال أن تتم الأعمال المشار 
إليها بشكل يرضى عنه المهندس من 
ناحيتي الزمن الذي تستغرقه وسلامة 
العمل. 
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ا م غطعك 1)5 عصالصدغكط20801 ,لدد 
عاعتاهم طلار ععمهل5مءع26 صز أعماوهن) عط 
عطا عاأكه /إ02 لإتأ5ام 811 عطا ,(ذه) 11.1 
0 3لط 0غ 200 ما ماع03 
عطا طعتطط عوالتارعطاه 220 امعمرم[ناوء 
عط) 108 لإكوو5ععع2 كمطرععل 0‏ )15م كا 
لع 1أععم5 عطا متطاتد جلاعم /الا أه مملع[مصمء 
طغزبط لزامصومء الفط «مأعمنخده) عط1” .لممعم 
لع؟أناوع: 20010005 10 كمماعمرعاما عدوعطا 
.لاتأو تملا عط نزط لع11أععم5 عمطلا عط متطائين 


5 05ع002172) عطا أعلاعمعطندا .أناظ 
عطا طغلد ععمهلرمععة مز علرم/لا عامطى 
320 (101211285) 1305 .50661112201025 
تعطاه لم2 01 مأعععط لعطء2))2 05ع121ناء100 
مناغ عطا مععتاعط 0غ لعع28 دعم مقط 
0ع 05 لقتعم عغطا عمتسنل دغ تدم 
مأ أوع نالع؟ 202 002521017 عط بممناءأمصرمه 
عط 1ه عع01-لصمط لهمه151امهم عط 108أم 
/إ203 ل1ماأعة نم00 عط .ئاءه/8ا لعاء1مترمه 
عط ءع/ا0-ع[2) ا لإتاأوتصً/1 عط أوعناوع؟ 50ل2 
0 5.07 عأعلرة مه لع5وط 5ممل)ءععء5 10 1020 

5 ) أ001732) عط 


وز 5اته/ط عط 01 ع0212116ا0 عط 01 لمترعم ع1 ره 
لاقل ع أاناععورمء لإاءازد لع007تاط عععط) (360) 
-لمةآ1! أهدم 2015م 02 عنمل عط دنه م8 لأأتقاد 
“ عط كه #عالوعععط 0) لعمرعاع7 15 200 آعنله0 
لمعم ولط عمعلاط ."عع ملمعامتة/8ة 64 لمترعط 
عط عع عاطتكممووع؟ متقطعء القطة ,مأع هادم عط 
0212© عط؛ 01 7وأ)ناععلاء 500010 200 تعممقاط 
وثط عه غطعك عماعط لله عتدمع؟ 0 دعل امعل7نا 0مة 
عه إععاعء0 ,لإعمعاعلع0 لاقة ع75ءعم<ع لان 
ونط) عممنل العممة لإهطم غقط) المعطعع ماماص 
طاتب ععمةتامصرمء-02, 02 علرمعاناه مه قد ل0لمعم 
تن 5لهدد عط علاولرع؟ 10 320 ,كه ألدء 6 أععمة عط 
0 اعءزطناة لهم عطا مه عماألاها كممء تلمقط رعغطاه 
تون أمعرغطا عكن 'عفمصمط طعتطنت أعمادمن) علطا 
15ل 311 11[ .ؤناماء1718قل عكنا أعناى ع 781 
عط ااأقطو عناوطة 0) لعسعاعء: كاأرمط ع( 
عع هنعم عطا 52535 أقطا نإوبن د مذ لعأعامصرمء 
عدا لتن ل توصك لمعم عطل) آأه أمامم دممما 

عونت عط 01 لوتأناءععكاء 01 501011011655 
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فإذا تراخى المقاول في أداء أي من 
هذه الأعمال لأي فترة يكون للوزارة 
الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا لأدائها 
على نفقة المقاول ولا يكون له الحق 
التكاليف التي يتم بها ذلك قبل 
الوزارة. كما يكون للوزارة الحق في 
اقتضاء هذه التكاليف واي تعويض 
إليه» بالوسيلة التي تراها ومن بينها 
حجز قيمتها مما يكون لديها من 
مستحقات أو ضمانات للمقاول. 


واذا امتنع المقاول أو تأخر أو أهمل 
في إنجاز الأعمال المطلوبة في 
المواعيد التي حددها المهندس فللوزارة 
العيب أو المخالفة بالكيفية التي تراها 
دون ان يكون للمقاول الحق في 
الاعتراض سواء على طريقة التنفيذ 
أو قيمة التكاليف وفي هذه الحالة 
تجرى الوزارة حسم جميع ما تتكبده 
من نفقات في ذلك من الضمان المقدم 
تأمينات أخرى تكون له. 


المادة السادسة 
الو ستل ساعء و السماسسرل هه 


يقر الطرف الثاني بأنه لم يدفع أي 
مبلغ لاي وسيط أو سمسار لغرض 
إبرام هذا العقد وأنه إذا تبين خلاف 
ذلك يكون للوزارة (الطرف الأول) 
الحق في أن تحسم من مستحقاته لديهم 


لاإمة +50 لمتطعط ذ5عد1 :ماع ةعامون) غطا عوقء د[ 
عطا بلع #تناوع:؟ كعلكها عغطا عاباععءاء ج] اولمعامز 
امعالعملاء عملة) 0) غطوك علطا كقط لصأكامز/1 
عطا 01 «ملأقناعع؟؟ء عطا عتتاكما 10 5علتاكوعم 
مطننا جماع3عاهه00) عط 01 عكمعمعاء عطا مه علرمبن 
لات م1215 0] غطعت عط علاقط )مم [لوطد 
مط كعممقم عط 01 ركأومك عط مه مملنععزمه 
ولط سآ .امه عط وع0ل لإكاأوتملكلة عط طعلطر 
1031 للقطة امنلالاانا عطا ‏ ,بعكو 
ع0 /ا22 01 كأذمك عوعط) 01 المعرمرعئ صن ططاعر 
25 هط 01 لاعذ! هذ[ 2)[08دمعمجرم 
عطا مز عع مصعم لمعم /لام1ل5 طأعياد سمط ع8ملاالادة: 
5 11101515 عا كمقع كقضد لموطاعم 
لانا5 3 01 األعلصقطاع2))ج عط 28 للتااعما ,عا5ةأتناد 
مرمع]؟ كأذمء طعناد 01 علدا عط 0غ امعله اأناوء 
عط) 10 ع0ل و5ععا0 2 تتمتنع +0 5اتتامصيح عط 

00011 


15011 3قلهأوط2 القطد «مأعقتناده) عط ]1 
عطا 01 «لملاعامصمء عط أععاوعم عه بإداعل 
لا6 أع5 لم0معم عطا متطات لعتلبوعع ملرومر 
عطا عناقط الفط لإاتائتصزالا عط “عع م اعمط عط 
07 أعع1ع0 الإاعمع1ع لعل عط لالعدرعء ما غخطماء 
لاتأكتمتل/ة غطا تعمصفص عط دز امعريعع مكماما 
لأقطد :ماعو تمده عط لصق ,عاطوغتند كلم 
6 228 م1215 0غ لع لكأم عط أمم 
عطا 01 ,لمتأناععاء 01 “اعممقط عغطا أكملدعة 
لاكأكتملللا عطا عكقه ولط هآ .كاكمء 04 عنالوا 
52 دعؤومعم ةع عط 1[ا2 أعنالعل القاد 
عطا لإ6 ل0ع2ع011 عع2ةتقناع عطا صلم]آ 
قل تابيلك وخترااك وفولت افرزفة: ورف وز 6ت 6ه 

قلط 0 عنال 165 11ناع56 


ع5 1116ر 
10خ 11011111214115 
121001111115 


1ل عط أهطا كختصله عوط لرمععء5 ع1 
12161126012117 22 10 لالد لاج (هم 2701 
01 1005م عطا علارع5 مإ برععلورط 0 
625 15 320 بأعدنادهن) كلطا عمتلناعدمء 
01 62155مم 2‏ ع5اللازعط0 عملطاعتزهة 


كل المبالغ التي يتضح أنه دفعها على 
النحو المشار إليه فضلا عن حقها في 
الغاء العقد. 


المادة السابعة 
عدم التعامل مع إسرائيل 


بذك [(ل0 . 

فى مجال تنفيذ العقد يقر الطرف 
الثانىي (المقاول) بعلمه بان أنظمة 
واحكام الاستي راد والجمارك في 
المملكة العربية السعودية يجرى 
تطبيقها على توريد وشحن أية منتجات 
أو اجزاء منها الى المملكة أو منها. 
ويقر الطرف الثاني (المقاول) على 
المحظور طبقا لهذه الأنظمة والأحكام 
استيراد أية منتجات أو أجزاء إلى 


وردت : 
اسرانيل. 
بند (1): 
الطرف الأول (الجهة الحكومية 


المتعاقدة) بما له من سلطة عامة. 
يحتفظ بحقه منفردا في الاختيار 
النهائي لما يقترحه الطرف الثاني من 


المبحث الثاني: وثائق عقد الإنشاءات العامة 5 


(بوموط .أورلط) لإنأى[ملللا عط ,لعرعنامع15ل 
31 2012]آ أعنالعل م1 أخطعكء عط عحقط القطد 
اله .( باتدظ لممععء5 ) عط 10 عبال لاناد 
مععط عنتقط ما لع072ه015 5ألنامصة عطا 
نام ]اننا 2601/6 5262110260 25 21م 
لاتأكاصط اللا عطا 01 غطعت عطا ما عع للنازعم 

اعد تادهم ن) عطا أععمةء ما 


مع؟ع5 1116م 
5411 1111 70 11خ 101/11 


1٠‏ ) ع1 
01 ع1021020معم عغطا طاللطا مماأععممم سآ 
لإصوط لممعع 5‏ عطا ,اأعهامم) ‏ قلطا 
عط) اغقط كععلع1مماع 2‏ (عمان ل ارره)) 
15 يعع1 لمن 12205[ 0105أكناء 220 011م12! 
القطر وتطوعة ألندذ ؟ه تملع متكا عط 1ه 
01 العمرماط؟ 200 علتطو1أصرلة عط) 0) لإأممه 
0غ أمعرعطا 5اأمء0م022© 01 005ل10م امه 
(7ماع3 نادمه 2) لإأموط لرمعع5 .لأطورث 521001 
عط غقط) دععلعاسمماعد لاإالدءاععم5 
5 015أكلاء 200 أ01 مط 101160 معطمراع010 
ألناة5 01 تاتملع متكا عط 01 كمه0ناج أناوء؟ 3220 
عط ,كعصلطا تعطأه عقمضصة بالطتطم1م ناطمكم 


+60 9خلطدعث ‏ 1ل0نائك مامز م15انرممططا 
: 0116)5م015© 01 5أءنال10م 

:]1512 ها عملأ تداع 01 .1 

0 لع 1001م 11217 .2 


لء2تصدعنه كعتمدمصم لإط لعطذامعنا 
لمد : أعهةذا 01 كنتحدا عطا رعلصنا 


3 لع0 لم 211 نامو 3١‏ 
جامعلزوعء عه كلأفمملنهم لاط لعطولمصن؟ 
. اع2:؟آ أه 

:(2) 2دع)1 


الع موعة؟0 6 ألنل5) بإاموط أورلط عط 
علاأكنالاتءك 15 0[ (لعءمتععممه لزإعوعع م 
عطا علقم ما كاطعا 5ا! دعلارعوع1 ,اعللامم 
موناععاء؟ لعأ أععم؟ لصة لمتعاداتصنا أقصطا 


الح 


ناقلات أو شركات تأمين أو شركات 
خدمات تؤدى داخل المملكة العربية 
السعودية أو أية بضائع تورد طبقا 
لاحكام وشروط هذا العقد. 


المادة الثامنة: 

نظام تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ 
مشروعاتها وأعمالها 
كل اما ال يزدابه:نسن فى هذا 'العقد 
والمستندات المرفقة به يرجع فيه إلى 
نظام تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ 
مشروعاتها وأعمالها ولائحته التنفيذية 
الساري المفعول وحده ويعتبر كل 
نص ورد في هذا العقد على خلاف 
أحكام النظام باطلا أيا كان موضعه 
كيه . 


التوقيعات 


وزير المواصلات 
المقاوك 


11115 ,62111615 0560م10م إمة 01 
لعممممعم عا م دومع ع5 01 011615 ملاة 
2 ألناة5 01 (لزرملع متك1 عطا متطائيد 
10 0ع157مقن1 ع6 مغ 005مع 2 111أععم5 01 1ه 
لمضة 25مع) عطا طالبر ععمهلجمع20 

أعةنامه0ن) قخلطا 01 كدمتاتلمم 


أطعاظ عل1)م4 
11 001111112 
10خ ل ي الاضرآ 


عطا طز ل0عممتامعم عدواتارعطنه دوع1ملآ 
لعطعة ]2 كاأمعصدءه0 عطا 220 أعمنامه6 
750115612 الع70لطع7ا0ع8 عطا ,مأعرعطا 
للقطد عع10:2 12 5مه06)د[تاوء لمة 8ج[ 
/ا22 ]2 1201/151085م /32 2201 عم10ة لإآممة 
5 156 0غ امه ماعرعط ععدام 
لع551067هع عط القطة 38و[ 5210 عط 01 

0 


لا لك 


1101511 01 10 
)0111 01 


المادة 


المادة 


المادة 


المبحث الثاني: وثائق عقد الإنشاءات العامة 514 


نموذج (د) 


عقد إنشاءات لتجديد مستشفى عام 


١ 
1 
8 


؟:: فترة تنفيذ االأعمال 


5: الاجر 


5: الدفع 


8 مسئوليات المالك 


5 التزامات المقاول 


4: المعاينة و التسليم 


0:٠‏ الضمان ضد العيوب 


:١‏ تأمين التنفيذ 


و. مث مث ةمه 


001511111101701 
الحلن ان ف 4 لان ١3‏ | 
4500441101 
01121 11821015110 41241 
24 كل ,تإمسدمحدده0) للخم 
151111411017 11175 1012 
105211141 017 


001110 
0 :1 1116م 
+ 0023) 01 83515 :2 م1111م 


01 101ألاععءاظ 300 عمم50 : 3 ع1م 1م 
71لا 


عط 01 11و1اتاععءاظ 01 لملمء2 :ل ملع ألم 
/ا 


1 لاطعا :5 1111م 

ع مالاو :6 ع1111م 
ك1 0015 :7 عاء 1م 
5 061 0:*5غع0021172) :8 ع1أء اهم 


لوط لضه مسمتاععمكم] :9 عأاعلاتهم 
.01/1 


0012111ا © :()1 عكع11م 


10015 


م 


لصه5 ععنجوطمواك2 :11 عاع امم 


. .م الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


المادة :١*‏ التنازل والتعاقد من الباطن 
المادة " :١‏ القوة القاهرة 

المادة : :١‏ القانون المعمول به 

المادة :١5‏ المناز عات والتحكيم 


المادة :١5‏ اللغة ونظام القياس 


المادة :١01/‏ سريان العقد 

المادة :١‏ الإنهاء المبكر 

المادة 14 :١‏ كل العقد 

المادة :٠١‏ الإخطارات 

الملحق :)١-١(‏ المذكرات المتبادلة 
الملحق :)51-١(‏ مذكرة شفوية 


الملحق (1): برناصج تقدم سير 
الأعمال 


اع 1طناذ 310 الع تمعاووة 12 عاعنارم 


1 لاء 113 عع201 :13 عاء ارم 
/1اآ عاأطوع ن1اممة :14 عاعتاومخ 


٠‏ 320 عأنام15 :15 1116م 


200 16 :16 11م 
لك 15ت رت الاك نا 


أع امه 711011-01 :17 عاعنارم 
١1م‏ إأموظ :18 عاع ارم 
أعمتادمن) ععتامع :19 ع1ع ارم 

ع6 01 :20 عاع لمم 

5 آم عع مقطعودظ :1-1 ع«تلمعممم 
علوطنء/ا عأامل8 :1-2 عتلمعممم 


ع0 01 عانالعطء5 دووعرومءط :2 باتلمعممم 
1/011 


حون 1247 الققد افيح الروى القامق -عفر 
من شهر ابريل سنة الف وتسعمائة 
وسبعة وتسعون بين كل من : هيئة 
“إيه بى سى" بجمهورية مصر العربية 
(المشار إليها فيما بعد في هذ! العقد 
اليد "للك سو ركه 

وقائمة بموجب قؤانين اليابان ومقرها 


الرئيسي في مثقء.مثمث 4.2.626 طوكيو. 
اليابان والمشار إليها فيما بعد في هذا 
العقة اشم "المقاولة: 


للست ما 
_ٍ يلي 


حيث أن حكومة اليابان قدمت منحة 
إلى حكومة جمهورية مصر العربية 


على اساس "المذكرات المتبادلة” 
الموقعة في ف اوالمكفة 
بالمذكرة الشفوية في 0< الَف 


الحكومتين بشأن مشروع تجديد 


مسسبي بي نان الكاتخ «مفد ها 
في 09 20757 بالقاهرة 
والمشار إليه فيما بعد في هذا العقد 
باسم " المشروع. 


وحيث أن المالك بوصفه هيئة مؤهلة 
للدخول في هذا المشروع يرغب في 
تكليف المقاول بتنفيذ وإكمال المشروع 
وفقا للشروط الموضحة في هذا العقد 
المشار إليه فيما بعد باسم "العقد". 


المبحث الثاني: وثائق عقد الإنشاءات العامة ١.؟‏ 


لطعم 04م 20م 0011111 1115ل 
لمه لإا6 1997 ,[أرمخ 01 طاة! كلطلا مأغصنا 
طلخ عطا .226100 1صدع 01 علاطم معع اع 
ع1 ماءععط) املاع 041 ن1ز[طنامعخ] 
لله (*اعم/01) عط" 5ه ه] لعممعاعم 
عأء510 0126[) 0126101م201 8 ش#ظ15 
ع5]11لاء 200 0ع126مدع01 ادال .(لإموم صم 
15 221/118 ,0م12 01 5ياج!| عط ععلصنا 
أله 5د5ع10كلاط 01 عع 012‏ أموماعم1ئم 
تعالدماءععط) ضهم9[ .مل9كله1 , 51 

“ماع 3م00 عط" كه ما لعترع]ع] 


الول لت بلالا ا 


0 05 001122121 عط كشع 1/2181 
01 العملمء6017) عط 6) أموعع كا كل1زع)<اء 
عطا مه أاملاعط. 1ه عنتاطنامعظ طورةى عطا 
”110125 01 ععضقطعءاط"* عط 01 15ؤود6م 
لاط 0ع0معاء 220 01 51851160 
معع تااع6 لعغدل عاوطءع 7 عولط عطا 
عطا علتمقععممك كاأمع صصق 001) ولا عط 
01 2101] [أطقطع8] 10 اع زمرط 


لثومثوةوةوة 


ومففقءمء نر موقومة 


لد , 0.00 اه ل0غأهع10 ,ل[ماأامعكماط 
عط" 35 ©) لعتعآاع #عاألمماعمعطا) 

لقرعت ز4 | 
0ه 35 ,1م005 عط كشط ]أ[ [/لا 


بأععزمع عط ع1 لإالرمطانخ العاعم 1م 
0غ م0 لنامه0) عطا ععمعمء م1 وعلاوانن 
مه باأععزمعظ عط عأعاأمطرمء لصة ألاه لإكتوء 
مطاره؟ اعد 25 110115لممء 220 كمدعا عطا 
خن ما لعطرعاعر عع ا تماعععط) أعمنامم) خلطا 

0 


لعألأمممة حفط ععم 0 عط خخضط ]اع ]الا 
عطا 01 5ضأوأتعملناذ عط 101 
ممه باأعع زم عط 01 ملاع ناكام 


وممعم يمارو مم ممث وينم 


,م الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


وحيت أن المقاول يوافق على التعهد 
بتنفيذ وإكمال المشروع بموجب 
الشروط الموضحة في هذا العقد؛ 


8 ذا - فقد اتفق الطرفان في مقابل 
التعهدات المتبادلة الواردة في هذا 
العقد على ما يلي: 


المادة الأولى 
تعريفات 


:١-١‏ تعريفات 
عند تفسير أو تأويل هذا العقد يقصد 
بالتعبيرات الآتية المعاني الموجودة 
قرين كل منها ما لم يتطلب سياق 

النص غير ذلك. 


المذكرات المتبادلة: تعنى المذكرات 
المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر 
العربية وحكومة اليابان الموقعة في 
٠‏ يوذيو ١547‏ بشأن معونة المنحة 
المقدمة من حكومة اليابان بشأن 
المشروع. وتعتبر هذه المذكرات وفقا 
لهذه الإشارة جزءا من هذا العقد. 


..........ه بمدينة القاهرة بجمهورية 


المالك: يعنى هيئة "ايه بى سى”" 


0 5عع2387 1مأع3 م00 عط مشطخاط 111 
عأءأمطرمه 320 ألاه لإاكتوه 0غ علد معنا 
5 210 5ت2عا عا لزه غعء زمعط عا 

01 قلطا مل طاره1 أع5 35 


1 15 ,11111100141 الى 
اما ماعقعط كأصدمعلام0كء لأهلاالتص عغطا )0 
5 ععت38 مأعتعط 1165م عطا ,لعمتقاهمه 

10110195 : 


1[ 4111م 
10111111101 


105 تصقءع12 1.1 
كنطا خ0128ا005 078 عطلاأع معام سآ 
05 101101115 عغطا أعق نادم 
لإطعجعط ودع «لمدعط عط علاقط [لقطد 
عطا عنرعطللا أمععءاء «لوعطا) 0) لعمع 2551 

61 ع5 1لتازع 0 أءإعارمه 


5 ' 1510165 01 عم فطعلا عط “ 
عطا مععلاع6 لععمضقطء»رء دعانم عطا 
01 عأالطنامع]1 طهعخ 01 العمرممء0017) 
05 المع تتاتاطء001) عطا مه أمنزاعط 
مز 1996 ,20 عصيال عطا سه لعرعزة 
10 للمث أمنان) عطا طاتلا مم 1أععصممم 
206 2م12 01 الاعصصسة؟ 001 عطا 
لاط عط القطد د5عامم عوعط1: 6أععزمعط عط 
ع6 ها ممرععل ‏ عممعمعمعاع ‏ لطا 

أعدعاصه0) خنطا مأم1 لع022م م12 


عط وليك11 “00212 ان 
اعء(20 عط 18 أعهاممن) لل1اع 0005 
طوعذة عطا ,0ئ1قن) .91 أم5ه10]آ] 101 

. امناوظ 01 عااطسامع] 


418 لحوليت 41 0 ااا 
جا1 لاا لعأمعوع نامع" لاالهوع1 م210 أصوع :01 


المبحث الثاني: وثائق عقد الإنشاءات العامة *.؟ 


ومن يفوضه فقط كتابيا بذلك.» ويعتبر 
مدير المشروع الموضح أدناه من 
الأشخاص المفوضين كتابيا بذلك. 


مدير المشروع: يعنى ممثل المالك 
المكلف منه والذي تقدم إليه كل 
القرارات الخاصة بتنفيذ العقد 
لاعتمادها ما لم يرد نص في هذا العقد 
فيد سروؤرة اعتنيادها .مم "المالات 


الاستشاري: يعنى شركة 
وهى شركة يابانية يوجد مقرها 
الرئيصي في ........... في طوكيو 
باليابان ويشمل ذلك أي شخص أو 
أشخاص تفوضهم شركة 


وع6م2مو.مث ...مه 
١‏ مثموءةمثوثمثومثمنه. 


وعمعءمثثوث ووه 


الأعمال: تشمل الإنشاءات المكتملة 
التي تقتضيها وثائق العقد بما في 
ذلك كل العمل والخدمات والمواد 
والمعدات التى تدخل في هده 
الإنشاءات والموضحة في المادة (؟). 


المقاول: يعنى شركة “إيه بى سى" بما 


وثائق العقد: تعنى الوثائق التي تكون 
هذا العقد والرسومات والمواصفات 
وكل الملاحق الصادرة قبل تحرير هذا 
العقد. 


75 لالصه ‏ 3200 .7ةمضلقطن) 
ع1 .1/1108اع 152 لصلط لاط لعطع لالم ترء 
القطة بتاماع6 0ع272ع0 ععع113028 اععء زمعط 
50 75085عم عط 235 ل0ع20جعوء: عط 

111 1 0110م لا 


عطا كلدعم 'لع512228 أعء[0«ظ عط1" 
لاط 2551800 21176 امع5ع1مء 7‏ 00/0115 
كع [3 «تعمعطط م) ععمد0 عط 
عطا 01 ععلمفصمملهعم عطا ع مأمععمم 
107 لعاالمططيو عط للقطد أعهتادهمن0) 
أقطا ماعععط 0ع]5]2 15 )ذ 55ع21نا ,101721مم2 
15 [1073مم2 لان 255ع0/ا() عط) 

160655310. 


5 ** 2121 [ناكد0) ع1" ٠‏ 
15 5210/1285 012101م01 ع2265م12 2 
,ولإك101 , 86 ع0156 [مماعمئءم 
:0 «موجعم نإصة علباعصا القطد 200 ,مقمول 
لاط 0ع012ط5ط]ناة 15025عم 

6010301/ .. 


لمثوموءمثموء م ميث ون ووو 


لعاء لمدرمك عط وع5 ممم 1801 ع1 
أعوناصمن) عطا دزا لع1أناوع؟ (متاع با تأاكدمء 
لصد ءوطد! 11[ علناعمها 220 كاأنمعلتناءه20] 
العطامتناوء 220 215 2121م 0هة دعءالامع؟ 
5 105]علاماكطم0كء أقطا مذ 126012012660 

.3 عاعتامة متلعط 1رءوع0 


)8ش كروعمر “*72101اممن) عط[ 
موواعم لإصه علناعم! أأقطة 220 'اموممرمء 
..لااعععط) 20501120 كممكاعم 07 


65 *'0111©2]5ا100 أعوتأاضصمن) عغط] - 
ونطا 01 عصلأولؤمم كامعمرناء00 عط) 
20 720005 أععم5 ,108لا بأع امم 
عط) م6 عملم لعنادذ1 2ل0مع200 أله 

اأعونعاوده0) ذلطا أه ممتاناعععيرء 


1 الفصل الرابع: عفد الإنشاءات العامة 


الاعتماد: يعنى الموافقة الخطية من 
المالك أو مدير المشروع بما في ذلك 
التصديق الكتابى اللاحق على موافقة 
شفوية سابقة ما لغ يرد نص فى العقد 
يخالف ذلك. / 


7-١‏ المدة: 
المدة المحددة في هذا العقد تشير إلى 
المدة التي تحتسب على أساس التقويم 

الميلادي. 


المادة الثانية 


0 


تتفق كل أحكام هذا العقد.مع مطمون 
00 ات المتبادلة, و في حالة تعارض 

بي أحكام في هذا العقد مع المذكرات 
0 ووثائق العقد فإن الأحكام 
تعتبر لاغية وباطلة من أساسها. 


الكادة الثالثة 


نطاق تنفيذ الأعمال 


:١-*‏ تقتصر الأعمال على نطاق 
المنشآت والمعدات التالية التى تشملها 
المنحة وإعادة تصميم أجزاء المبنى 
التي سيتم تشييدها بموجب المنحة. ولا 
يجوز تعديل الأعمال بدون موافقة 
كتابية من الطرفين المتعاقدين. 


1 ,3[1ا101مم32 275هع “[7072نرمخ" 
اعء 20 عطا عه تعمد عط لأط ,ع لامب 
110 الع ناوع5ط5نا5 108ل ناعم ععع 2م11 
عأهطمع/ا 5نام1لاع1م 01 00111112108 
مز 0ع5)26 عواللازعطان و55ع21نا [1012مم2 

بأعقتاده ) قلطا 


1-2 مضعم 
أعوتامهن) عطا صا لع21 [نامتاد لمتعم علا 
.60 2162035 ما ورع]ع1 


2 111نم 
02١114‏ "01 54515 


ولط 01 2]1005ة1نام )5ك 211 0مة لزالث 
عطا طتاه المعاأواكدمء ع6 [القط5 أعدنادده6 
.5 05 عع مقطعءاط عط 01 امعامم 
5ط 01 2]1085أنامنا5ة عط 1ه لامج لاتامطك 
عع مقطععاط عطا طامنا اع 1الهمء طلز أعه 1م00 
5 001211326 320 ؤ5عئ0ل8 ]0 
للنه لعمدمععل عط القطاة كصهاهانام ناد اعناى 

21210 010 25 2 


.3 .11م 
"01 171:101100101 41110 500017 
1111100 


عطا ها لعاتممسنا عط القطة عأءولما عط 3.1 . 
ممه دع انائعه؟ عمايده0110؟ عط 2ه أمعامءرء 
013 عط لاط لعمعلاقك عط ما المعررم اناوء 
8 01 018 200 
عط لإ0 لعاعتصاكممء عط 0غ 5أالاع1ز 0م طلم 
110 عط مم لإقمط لمة امه 
طامط 01 ألمعدكممء وعارن عط الامطاتة 

.ماعرعط 0311165 


البنود التي تشملها أعمال التوسيع - 
الطوابق. 


شل التويداك الجديدة كل الغرنت 
والمنشآت التالية:- 


أ- وحدة العناية المركزة لحديثي 
الولادة (؟) 
0 المحاضرات )١(‏ 
ج- العيادة )١(‏ 

تياد الإخصائي الاجتماعي )١(‏ 

ه- المخزن )١(‏ 

و- وحدة الطوارئ 

ز - تواليت العيادة الخارجية 

-- تواليت وحدة الطوارئ 

ط- مخزن 

ك- غرفة نقاهة 

ل - غرفة الممرضات 

م - التحضير 

ن - غرفة العلاج 

- الاستقبال 

ع - غرفة الآأمن 


ف- غرفة الالات )١(‏ 
ص - غرفة الالات(؟) 


بنود التجديد 


ه- كافيتريا 


ز- وحدة دة طوارئ 


المبحث الثاني: وثائق عقد الإنشاءات العامة ه.؟ 


6515 ك15نزنلالا 05100دم<اظ 01 كمرع 11 


35 1]165أاع12 210 1001025 ع10110210 ع1 
ع6 0 251025دمءاء 15 لمكتامط عط ه10 [له 


.أأانا6 لااللاعر 


)2( 81610 

0 056اعع .1 (ط) 

/625213م115 (2) 

/625313م 15 11/012125 50121 (ل) 
© (ع) 


أتمنا إعمعع عماط 5) 

(1 .71 ) 01غ272آ امهم 01 (ع) 
/2131011آ ألمنا لإعمعع رعسط رط) 
50028 (1 ) 

مهسا عم أندرعم0 ([) 

اولع لم162 (12) 

2000 عء5زنااة ( [ ) 


)20( 0 

لم0 امعصادع 1 (م) 
01 ]امءءع ]1 (0) 

مرمه؟! لإاارناعع5 (رم) 


(1) لنمهظ8 عساطعدل/ا (ن) 
(2) صحدهن] عسماتاطعوك8ة ()م) 


10 طغطع 1 «0]! عدراء)1 
0ك (2) 
رم ] نزوع- ءا رطا) 
رو ؟] ؟*1ماءع100آ (ع) 
مروه؟ و5نأعءو5نلة (0) 


ع1 رع ) 
معطع ]1 ( 1 ) 
ألملا لإعمعع عوط رع ) 


.. م الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


ط- ورشه 


“-7: تتكون الأعمال من الأعمال 
المهنية التالية حسب المطلوب 
لإنهاء الأعمال: 


أ - أعمال البناء 

ب- أعمال الكهرباء 

ج- أعمال السباكة 

د - أعمال التدفئة والتهوية والتكييف 

ه- أعمال منافع خاصة (غاز طبيء» 
جهاز تعقيم). 


المادة الرابعة 
فترة تنفيذ الأعمال 


:١- 5‏ يبدأ المقاول في تنفيذ الأعمال 
في غضون "١‏ يوما من تلقى إخطار 
عليه من مدير المشروع ومعتمدا من 
المالك. 


المنصوص عليها في المادة الثالثة في 
موعد لا يتجاوز © مارس .١554‏ 


:-” : يجوز للمقاول العمل #؟ ساعة 
في اليوم لإنهاء الأعمال في الموعد 
المحدد إذا تطلب الأمر ذلك على أن يتم 
دلك بموافقة مسبقة من الاستشاري 
والمالك. 


:-5: في حالة عدم إنهاء الأعمال من 
جانب المقاول في الموعد المحدد يتم 
تعويض المالك من التأمين حسبما هو 


00 ع0لطلطء543 ( ط ) 
ممطك 187011 ( 1 ) 


01 أدأكصمه [الهطد :ه110 156 3.2 

5 0116 01 ع220) عصذبنده1011 

0 صممناعء[مصمه عطا مم1 لع 1ناوع1 
78/01 علطا 


0116 /آلآ ع 1010 أاناظرع02) 

1717011 ادع تناع 10(11) 

علدن الا عم1تطصسن [طرعع1) 

عنثظ 2ه (ممأاأد[تامء ,عماوءع8 (ل) 
أده /الا عمصامه00110م» 

5 [231ع22601) 2/011 11أن لأوأععمدزء) 
.(5621112615 320 


.4 11نم 
”001 1110001100171 01 211210012 
5021 


عطا ععمعصصيم القطد «ماأعو مم0 عطآ1 :4.1 
عطا 01 اأماععع: عطا 1ه ذلإدل 30 متطكتد عاءره/78آ 
عطا لإط 155060 عع77627طرمء 0 ععلامم 
اعء زمءظ عط 01 اأمعقصم عطا طاتبط أصد نادمه 

1 عط 01 21ا10ممة عط 20 جعع813028 


عط عاءأمتصمن القطا5 :ماعةئمه0) 116 :4.2 
1135 لاط ,3 عاعنامخ م1 لم2 نام تاد 1ره/8ا 
.1 ,15 


دكنامط 24 ع011/لا /ا2مر 01اع00212) عط1 :4.3 
عنلل نه 18/1 عط عاع[ممرمء م6) لإهل معم 
ألاع0205» 1101م عطا طازنا رلعلع26 15 11 رعلونا 

.01261 ع1 250 غ30 [ناكم ه00 عطا 01 


0م 0065 5ماء3زم00) عط 16[ :4.4 
لعط1رعوع1م عطا مز علعه/لا عط عاءاممرمء 
ع6 ط[ثبنا ‏ #عصبد0 عط ,0م1رعم 


0. 


المادة الخامسة 
الأجر 


يدفع المالك إلى المقاول مبلغا إجماليا 
قدره“خسيفانة :و شيحة وكلاثين مليونا 
وستمائة ألف )051,560,6٠0٠0(‏ ين 
ياباني (يشار إليه فيما بعد في هذا 
العقد باسم "مبلغ العقد") من المنحة 
بصفة مبلغ العقد نظير تنفيذ الأعمال. 


ويقو المقاول بان ميلم المقطة المذكور 
أعلاهء يغطى كل أعمال المقاول 
المنصوص عليها في هذا العقد. كما 
يقر بأن المالك لن يكون مسئولا في 
الظروف العادية أيا كانت عن دفع أي 
مبلغ إضافي يتجاوز المنحة المذكورة 
أعلاه. 


المادة السادسة 
الدق اسع 


:١-5‏ يتم الدفع إلى المقاول بموجب 
هذا العقد بالين الياباني في حساب 
المقاول في بنك ياباني للعملة الصعبة 
معتمد في طوكيو يحدده المالك عن 
طريق تفويض بالدفع يصدره المالك. 
ويصدر المالك تفويضا بالدفع إلى بنك 
العملة الصعبة بأسرع ما يمكن فور 
التسديق .كل «العند ‏ ,ننن: "الحكرينة 
البانانة: .و اعتماذة. :قف حلي اللدولة 
المصري. 


المبحث الثاني: وثائق عقد الإنشاءات العامة 07ا.؟ 


لعأها5 35 لطمط عطا ممع لعأ2ومعم تام 
لع 1أممة عط 1لالنا طاعتطت 11 عاعلارة ما 


.5 47116 
زف 09 إن الراة )يلت ١14‏ 


8لانا! 3 لاهم [أ[أهط5 ععم0 عطكل 
لع7لصناط م110 معلا ع5ع22م12 01 31201026 
لعكلقلط علد 0ه مولللاته معلاعة لإععلط) 
]عع ) (537,600,000- لا[) لنمدكنهطا 
م (عع21 أعوامم)" عطا كه ما لعترعاء] 
عطا 35 .امه عطا رمك 1مغاع2 نم00 عطا 

1771 عط 0] عع لظ أعة م0 


عطا أهطا كععلع1/لامماعة «مأعدنامه) عط]' 
05 ]31001011 اأموعع 0270 اعم عامط 
ععلضن لع10710م والره1717 1'5ماعهنادمن) [21 
وععلع ]1 امطاعة تعطاكن؟ لصة باعة مم0 قلطا 
تعلضن ,عأطهنا عط غمم القطة عم عطا أقط) 
0غ) مرعلاء0كأقطلا 5ع75]320ناعككء 1011031 
8 ع2 اللامصة [2ه200110 نزمة لإهم 

أموقع 0060 امعطم عناثمطة عط 


6 4111م 
الادكان 4 .| 


0231© عطا هوا العمملاهم عط1 : 6.1 
مز علهم عط القطد أعدنامه) كلطا «علمنا 


“2107 لم0" عط مامز رعلا عوعصومول 
3م12 ل0ع0712طلألات 22 21 ]7[لام200 
معان صذ علصدط عع8مقطعءاء معاعره] 


مه 01 عموعمم لز عم 0 عط لاط مهمع اكعل 
برط لعنووز (*ط/م"“) بروط 10 موتاد 2 مطانام 
كه مالقطة «عمس) عط .عمج عط) 
عطا عالت عألطأودمم كه لإلأمصصهمىم 
مومه[ ]0 امعصتمعء009 عط لإا لرولغت المع 
عط برط [ونامعمم2 كاز لقة أعمعامم0 علطا أه0 
مد عنادذا ( 0 18.5) اأعمنه') عتماك مهلام اعوط 

علصدط عع مقطعنع معاعده] 5010 عطا 16 طلم 


رام الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


1-5: بعد ذلك عند تلبية كل الشروط 
المتعلقة بدفع المالك للاجر إلى المقاول 
حنتب ما هو منصوص عليه في الفقرة 
١-5‏ أعلاه يحق للمقاول المطالبة 
بجره من المالك عن طريق تقديم 
طلب بالدفع الى بنك العملة الصعبة 
المحدد. 


5-”, برنامج الدفع: 


1-5-5: الدفعة المقدمة: 


يدفع مبلغ مائتين وخمسة عشر مليونا 
واربعون الف 0 )ين 
ياباني ا عدن أربعين ( ؛) في 
الحكومة اليابانية على هذا العقد على 
أن يقدم طلب دفع الدفعة المقدمة 
مصحوبا بصورة ضوئية من شهادة 
التصديق على العقد من الحكومة 
اليابانية وصور ضونئية باستلام المالك 
لتأمين التنفيذ الموضح في المادة 
الحادية عشرة من هذا العقد مقابل 
تسليم خطاب ضمان برد نفس المبلغ 
3١15,0400(‏ ين ياباني). 


5-5-5 : الدفعة المؤقتة الأولى: 


يُدفع مبلغ مائة وواحد وسكون مليونا 
ومائتين وثمانون ألف 
)١11780,6٠0(‏ ين ياباني وهو ما 
يعادل ثلاثين )"١(‏ في المائة من مبلغ 
العقد فو ل إنهاء أمداسات أجزاء 


5ه عط معطنن .تعالوعرعط1 : 6.2 
عط ما عم03) عط لإ امامعمملاهم عط أه 
5 7152]1015لللرع: عطا 01 5مغع 12م 
لاللنا؟ ععة ع/ا260 6.1 .ومو نز لم2 [نامتلاذ 
قلط تصتقكء القطد «مغعهنئم0© عط ,533540 
لاط طعم/ا0) عط مم1 لمن1نأوطع 7نامع 
عطا مإ أدعناوع؟ العللاهم 2 عمللدر 

عاصة6 عع مقطاعلاء مواع10 لعادمع أوعل 


: عانتلعطاء5 اسعدورودط : 6.3 


: الع 21/1 ع301731 : 6.3.1 
11 لعنل0قناط ونا 01 اللامسح عط 
معلا ع5ع30م12 للدذكنتامطا /[1نم؟ رمللاتد 
5 الع طن .(215,0-10,000-/012) 
أع2 امم عط 01 امععععم (40) رم 0 
ع1 17ممنا لهم عط [لقطةد بععمم 
عطا لإ6 أعدتاوهمن) قلطا 01 نومع 
7 أدعنالوع5 عط .مدمة[ 05 امعطم 0017 
عط القطد أامعمرلاهم ععمهالجح عطا 
عط) 01 لإممعءمامطم 2 لاط 2160م سرمععة 
قلطا 01 2102م لمعا 01 عند تامع 
0 05 لم007 عطا لز أعوتادمه © 
عط لإ أماععع: عط 01 لإممعمامطم 2 لمة 
لمص6ط ععمممصمقعم عط 01 ععربون 
لمة أمعععط 11 عاعتامث مذ لعطتهوعل 
عطا 108 ععامهتقياع 01 ععلاء1 2 أكوملدعة 

(10,000 -215,0 لا[) النامتقة 531706 


: العمبروط رامعم[ أورزط : 6.3.2 


02 الإأكلذ 0ع005ناط ع02 01 إتزنامصة عل 
54 لغطعاء لعتلصسط عيطم ومتلاتم 
اعنطيت ,(161,280,000 /12) معلا عوعمومول 
عطا 01 امععمعم (30) لإأسلط) 0غ 705مموعممى 
عط؟ قممن لئهم عط القطد بععقط أعوئوم0 
ع8 01 كممأأهلصنه؟ عط ؤه0 ممئعامممى 


<2 


التوسيع. ويرفق بطلب دفع الدفعة 
المؤقتة الأولى شهادة إنهاء الأعمال 
المذكورة الصادرة من الاستشاري 
والمعتمدة من المالك. 


8-5-: الدفعة المؤقتة الثانية: 


يُدفع مبلغ مائة وسبعة مليونا 
وخمسمائة وعشرون ألف 
ان 06 بن ياباني وهو ما 
يعادل عشرون )٠١(‏ في المائة من 
مبلغ العقد فور إنهاء اسطح أجزاء 
التوسيع. ويرفق بطلب دفع الدفعة 
المؤقتة الثانية شهادة إنهاء الأعمال 
المذكورة الصادرة من الاستشاري 
والمعتمدة من المالك. 


5-7-5: الدفعة النهائية: 


يُدفع الباقي وقدره ثلاثة وخمسون 
مليون' وسبعمائة وستون الف 
(..05,97.6.5) ين ياباني وهو ما 
يعادل عشرة )٠١(‏ في المائة من مبلغ 
العقد فور إتمام الأعمال بموجب هذا 
العقد على أن يكون طلب الدفعة 
النهائية مصحوبا بشهادة إتمام الأعمال 
الصادرة من الاستشاري والمعتمدة من 
المالك. 


المبحث الثاني: وثائق عقد الإنشاءات العامة و.م 


غ15؟ عط 107 أذعناوع عط 1 .2115م 2510م 
اعتمم مروععدج عط القطذ أمعم اهم لمترعاما 
عط 01 تمناع[م رمه 01 عادء 1 لمعه عط لزب 
بإط ل0عنو5زل 115ه/ط 0ع270107ع2 علامطن 

01 عط لاط 1010م م2 200 غصة] أ لاكمه 6 


لم131 /ل23 الأرع 12 لروعع5 : .6.3.3 


موتااتم معنتعد لعتلقنط عه 01 األمنامصة عط 1" 
ع32765م13 لمصدكتامط) لإأمع) لععلصتط علا 
111101١ 5‏ ,(107,520,000 187[) رعلا 
أع002153) عط 01 المععمعم (20) لإأمع ا 0غ 
صقلاءامصرمء عط وممنا 10م عط اأقطذ ,ععلوط 
1 .3515م 325109مكاء عط 01 70015 عطا 01 
غلم2/12م للقعامز 0درمءة5 عط 01 أزعناوعءم 
عاد تاه عط طغتا لعتمدمسرمععة ع6 الهحاذ 
ممعم 260/6 عطا 04 ومتاعاممممه 01 
20 32714 أنادصه0)) عط لإط لعناوة1 15م 

0) عط نإ 10170مم2 


ملآ لقصاط : .6.3.4 


معبزعد ممتلاتم عععط بوال؟ ,4ه معلل تهمعء عط 
77[) دعلا عوعءمهمهل لمفكنامط) بععرزى لعرلتناط 
مع) 0غ 0105م5ع01© مطعتطنت ,(760,000 ,53 
عط القطو بععوط أعهناده0) عط 4ه أمععوعم (10) 
عاعو/7آ عط 04 مماء[ممممء عط لممنا للدم 
لحدة عمط أدعناوعء عط .أعو نمه قخلط) ععلمنا 
عط لإط لعتمةمصمععة عط اأقطذ ألعمساهم 
عاجوالا عط 0ه صمناءأمصممء 04 عندء 1 أتارعه 
برط لعبزمعمم2 لقع غصداأسكدهت) عط نزم لعناككا 

ع 02) عط 


ع الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


المادة السابعة 
مسئوليات المالك 


-1: يقدم المالك كل المعلومات 


ااا ينفد المالك وسائل 
والترتيبات التالية على نفقته: 


الراحة 


)١‏ الأعمال التي يتولى المالك القيام 
بها: 
1 الأجهزة الطبية. 

كان تعديللات وطلاء الأبواب (بما في 
ذلك دهان وإصلاح الأبواب). 


إصلاح المصاعد التالفة). 

د- الأثاث. 

ه-الأعمال الداخلية لغرفة 
المحاضرات. 


ز - مولد ديزل للطوارئ. 
2 غلاية وجهاز إزالة خسر المياه. 


ط- تركيب مكثفا تحسين 

الطاقة. 

- ازالة المولد الموجود والغلايات 

والمواسير وفرن إحراق القمامة. 
وضائل.. “لاه ,والدرنهات 

والتكاليف التي يوفرها المالك: 


أ - مكتب الموقع ٠٠١-١6٠6(‏ متر 
مربع) يحدد مكانه داخل مبنى 


عامل 


يي 


( 


7 1م 
-41010 49-34000110120 لحني آل 8141 


للد ع10110م القطد ععممظ0 عط1 :7.1 
15 15 128ل7قعع 1110112126101 
باع معط عط ه10 


عط ألاه لإككقه القطد ععن/0) ع1 :7.2 
20 00011 10111 
:0055 013/5 115 ]2 2112118111115 


:ع 03) عط نز معكل]2ع10 16ره/8ا (1) 


03. 1601231 15 


01 0260285 3101 24001122108 .ا 
20 1685أملهم 1085للتاعم) 15ممل 
.(00015 0غ 2115مع1 

5 عطا 01 16201201095 .© 
لع ©] 25نهمع5 0128ل ناعم 1) 
.(2]015 لاع[ 

1لا ملا .0 

71 1116أع16 101 780116 1211101 .ع 

االعلمطاوع؟) عغطا م[ لتعاولاد عع 5]0128‏ .1 
10 

615207مع أعوع01 لإعمعع علط .8 

6121 عمه لصه ععأ[تمط عم .م 
.50161161 

011-1207م ‏ 01 2 (13]1098[[ة]125 .1 


.1]01ع26مقء الاعطاء 1101م ا 
-152]01 8517 128أ15لاء 01 2[1املرعخ] 
.6101 22101 8ل1امام ,601125 


350 5العطاعع لمدتتذة ,ععمعادء 01م :(2) 
:1ع 00) عط لاط لع10110م 00505 


50 150-100) عه غززك 
متطاتت لعاوعم]! عط 0 (وععععتر 


3 


المبحث الثاني: وثائق عقد الإنشاءات العامة 5١١‏ 


المستشفي ويخصص 


الاستشاري والمقاول. 


استخدام الطريق الجانبي الجنوبي 
لأعمال الإنشاء. 

تكلفة نقل كل المعدات والمواد 
الموجودة داخل الغرف المطلوب 
إزالتها قبل موعد إنشاء 
الترميمات. 

د- الرسوم الجمركية التي تفرض في 
جمهورية مصر العربية على ان 
يقدم المقاول قائمة بالمواد 
الجمركية لاعتمادها من المالك. 


5-1: يقوم المالك نيابة عن المقاول 
بعمل الترتيبات اللازمة للإسراع في 
الحصول على التأشير ات وإصدار 
الوثائق للتخليص الجمركي واية 
إجراءات رسمية آخرى قد تكون 
ضرورية لدخول أفراد المقاول إلى 
جمهورية مصر العربية وبقائهم فيها 
أثناء تنفيذ الأعمال بموجب هذا العقد. 


-5: يخطر المالك المقاول بطبيعة 
القوانين التي تتعلق بتنفيذ المشروع 
ونطاقها العام عندما يطلب منه المقاول 
ذلك عند أي تطبيق محدد لقانون معين 


على المشروع. 


-3: يقدم المالك للمقاول طبقا لما 
جاء في المذكرات المتبادلة كل الوثائق 
الني قد يطلبها المقاول لإعفائهة من دفع 
رسم جمركي أو ضريبة مبيعات أو 


عكنا 101 علللآااتاط أواأتمكمط عط 
ع5) 320 أصقماأاناومم) عط بوط 
01 02) 

من علطا طاانةا عند نامعع21 10 .م 
ع510 طأنامة عط 04 عكنا عطا 101 
1/011 0025)5111011) 101 1030 

العطاماتناوء 211 01 أؤ5مه ع810113 .2 
5 16 لالطاااا 1215رع وت 00 
25101 لعلامررع: »عط 0 
ا ا 00 

10 0560م170 ع6 0غ 5غعن نال دنمأكنات .ل 
.أملاع8 01 عااطنمع8 طوعت علا 
ع0710م [اقطد 1ماأع امم عط 


لصه 5لةترعاهط 01 أإؤزل[ عط 
طعنادك © أععزطناك أا2لعط1مانالء 
ل10ممة ع6 10 ,و5ع1]نال (امأكلاكء 

01301 عط لاط 


عط 05 لألقطعط مه ,اأقطد عمعمد0 عط1 : 7.3 
ع) عانلعملاء 0) ععضفهقة ,1ماع012) 
لا26©65531 01 علا155 ,1595 01 151]102ل0ا0ع2 
لإضة 200 ععممتمع1[ء كلاماولك 101 كارع مرباءعمل 
لإتدذد5ععع2 ع6 '(2ل0 أقط) 5ع ذا( أهمره؟ تعطاه 
لعصممواعم 5 *جماع2 مهن عط أه ضاوع عط :10 
تتعط لمد أملاعع 01 عناطنامع] طوعة عط) ماما 
عاعن/7ا عط عمتمممأمعم عانطلة واعععط) 518و 

01 كلطا رعللانا 


عط عؤزنالن القطد عمد عط1 :7.4 
عممع5 اأوععمعع !م2 عتناكهم عطا أه «ماعه رادم 
عط 01 مم6انعععء عط 0 عمتستمامعم ذيجها 1ه 
00 مأ رماعو نم00 قط لإ لع[25 1( باأععزم0جط 
عطا 0 علد[ متناقنت ل عمالااممه معطند .وك 

فت لق 


مز علزلامرم القطد «عم0»8 عط1 :7.5 
دعاولا أن عوصقطعوع عط طالد ععصمفلجمع0ن 
ملم 1لا00ل «علاعاقطط طازط "ماع هعادمن) عط 
عط نم عتتباوع؟ لاقم اند تامهم غطا أقطا 
مكنا 01 اللعطالامم عطا لرمع1 ملام طاععىء 
بكة1 مصنذاك لوعواط ب ي«د1 5ع1ل52 الإأنانا 


, .م الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


مبالغ مالية أخرى يتم فرضها وما 
شابه ذلك مما قد يفرض في جمهورية 
مصر العربية فيما يتعلق بالمشروع أو 
أفراد المقاول أو أي مبلغ يطلب من 
المقاول دفعه بموجب هذا العقد أو 
الغيار والإكسسوارات اللازمة 
للاعمال المؤقتة والممتلكات الشخصية 
والاحتياجات اليومية لأفراد المقاول. 


5-5 الفقاون: "التف اكات 
الادارية الضرورية لضمان التفريغ 
الفوري والتخليص الجمركي عند نقاط 
التفريغ في جمهورية مصر العربية 
وما يتبع ذلك من النقل الداخلي 
للمنتجات التي تم إحضارها لتنفيذ 
الأعمال. ولهذا الغرضص يتشاور 
القاول: فوار. -تخريق ,هذا العقد 

الماللك لوضع الإجراءات اللازمة 
لإرسداك: 'السعلو مالك <و ال كاتف المااتفية 
للمستاعدة “فق ' التخليسن". الوكين 


0 


اددع يتحمل المالك عمولة الإخطار 
الصعبة الياباني نظير الخدمات المصرفية 
طبقا للترئييات المصرفية. | ٠‏ 


لحان يضمن المالك الحصول على 
فيما يتعلق بالأعمال أو يحصل عليه 


0561 لزاه ,لإأنال[ عمكوعاع 1‏ 0119م ع1 
لدع5؟ ععطاأه 0ق دذعننتها لولتعام1 ,ؤعتايال 
عطا م1 لعء05م2 1 عط لإهمم طعلطلا ,.عاء روع زناه[ 
0 أععموع1 طتلا املاع 01 علاطنامع8 طوجم 
07 ,آع6150112م 101:5ع002112) عطا رامع زورط عط 
01 110615 01]ع153م0) عط 01 المعطوللهم لامج 
17 35 لأعناذ ,00113 ) ذلطا 0) لوأمعلاءم]1 
عط © ]01222 [ناوء ‏ 320 لعافم 
ملاوع لد علهلا عط 0غ 012660م10601 
عطا 10 26065501145 220 كأتقم عتقمذ ,015ه] 
5 (1مم250عم 220 3/0116 لومم لمعا 
001282]015) عط 108 كع لاأزووعععد لإاندل لصن 

1501 


لاتاذ55عع26 ع21) [أقطد «عم013 عط1 :7.6 
1011م ع الناقطعء 10 5ع01اكة22 151520116 لط 1لة 
عطا 2 عممفتدوعاهء 5نزماذنيكء لمج ع8م1ل1020منا 
طوتث عطا 15 ممنأمعاعتةطمرع015 01 كأمامم 
العبالوعء5طناذ 220 املاعط 1ه ع زناطنامع] 
1005م عطا 01 صاعععطا 0162105مكصما 
1011لا عط 01 دهلاباععكاء عط 101 مذ أطعنامرط 
بالقطذ 05اع0022) عط .ع05م17تنام كلط) تم[ 
بأعة1امه00) لطا 01 102)ناععكزء عطا رمملا 
عطا طوتآطهاوء مغ ععد 0 عط طازيت الناكدمء 
1 10137/210128 101 165لالع2106 
1 25515121166 101 122215ناء00 أمقلاعاع؟ 200 

عاء ,عع مفموعلء لزمأذتاء 


8 هط لوعءط [ألأقطد ععمد0 عط1 :7.7 
11 1610لا2م مد ظ/خة ]0 55107 تكلم 
عطا ننه أمقط عع مقاعاء مواع0! عدعمقم9ل عا 10 
عملأصدظ عطا وممن لعمقط وعع اناعد عملكلدذطة 

11م 


لاط 08 عتناععة اأقطر جعم 023 غ156 :7.8 
15 .115مطاللة عطا لاط 55102 [لمئرعم عط 
01 /الا عطا طأانتا ممتاععمممك دا بلع اناوع] 


المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة "١"‏ 


-4: يتعاون المالك مع المندوب 


المقيم للمقاول في المفاوضات 
والإجراءات مع السلطات المعنية 
والهيئات العامة والخاصة لتنفيد 
الأعمال. 


1٠١-07‏ يتعهد المالك بتسليم المقاول 
من حين لأخر حسب سير العمل 
حيازة الموقع أو الفراغ الحالي للطابق 
أو اي جزء منه حسب المطلوب 
لتمكين المقاول من البدء والسير في 
تنفيذ الأعمال طبقا لبرنامج الإنشاء. 
ويقدم طلب المقاول لتمكينه من هذه 
الحيازة بحيث تكون هناك مهلة زمنية 
معقولة في تسلسل منسق جيداء ويقدم 
الطلب مكتوبا إلى الاستشاري مع 
اعطاء صورة منه إلى المالك. 


المادة الثامنة 
التزامات المقلول 


-1: طبقا لقوانين جمهورية مصر 
العربية ينفذ المقاول الأعمال المحددة 
طبقا للمادة الثالئة من هذا العقد بما 
يرضى المالك بالمثابرة الواجبة 
والكفاءة المطلوبة بما يتفق مع 
الأصول الهندسية والإدارية المعمول 
بها وبالطريقة التي تكفل نجاح إتمام 
المشروع. 


-5: تقتصر مسئولية المقاول على 
نطاق الأعمال المذكورة في المادة 
الثثلئة من هذا العقد. 


عط طلاد عأدععوم0 القطد ععم 0 عط :7.9 
1ماع0052) عط 01 ]أ امعوعموع: امعلاوعء] 
طااد 5ع 7نالعء20م 210 12085)م8ه2 عط ما 
لمه عناطنام 220 5ع لرمطاية أموبععاع, علا 
015 مه انناععء عط عه؟ 2261005 أقموع2ه ]ةلم 

لمه نالا علا 


ع1 1) 0) علطتلا ملمع]؟ ,القطد ععم 0 ع1 :7.10 
عط) م) علازع ,ل0عععم1م كارزوطظ عط 25 
عط) 08 ع]51 01 551015ع055م 00112601 
5 051ع5ع8]) 01]101م 01 ععدم5 11001 عم أأولنرء 
01]ع13م0) عط عأطمع م) لعمتيوعء ع6 بزومر 
عط طالد 0عمعع70م 220 ععمع سمه 0) 
طااللا ععمه20مععة مأ عاءه/الا عط 01 رهم تاأناعععرء 
ع1 .ع122118ع108م ‏ 107لعلاتاكصمء ‏ عط 
0 لأعلاز 101 أزوعنالع؟ 01:5]ع00121132) 
عسل عاطدممكدعء طتلد علهم عط لأقطد 
ع76رعللوعء5 0ع1026ل1ممع-1أعبط مز ععمونلاوالة 
2 طااللا أصد الأ نكمم ) عط 0 عماامد ملاع لله 

.0 عط م10 لاممء 


411 5: 
000110501015 1-5 


عط آه كننتو[ عطا لالط ععردلمعع2 10 :8.1 
00130 عط اأملاعط 1ه عا1اطنامع؟] 05م 
مذ لعادانامناد علرو/ملا عطا مسضمكمععم الهطد 
عط ما غعه نمم قلطا 0ن 3 عء1]م 
عنال طاتد عرعمد0 عطا 01 دلمناعد]5215 
لاألمسم لصم ما لإعمع كك لل لمة ععمعع 1 تل 
200 علرعع7اعضع ‏ 11لا0ك لاقن 
ه طعناك صذا ا لمه .3010م علاللةراواتمتلص0له 
عط القطة اععزوعط عطا أقطا عملم 

لمعنء امدرم نإ أناأووعع6 ناد 


لاقطد ماعتنامه) عط له بن الزطونا عط[ :8.2 
موللا إن عردن؟د عط نا لعالمنا عم 
ناته" ) علطا أن 3 مأنلامة ما لعصن امعط 


"١+‏ الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


4-": يلبى المقاول كل المتطلبات 
التي تفرضها القوانين المصرية فيما 
يتعلق بأعماله بموجب هذا العقد, 
لاسيما على سبيل المثال لا الحصرء 
التأمين على الأعمال ورسوم التأمينات 


الاجتماعية. 
5-4: ينفذ المقاول الأعمال طبقا 
لوثانق العقد ونصوص المذكرات 
المتبادلة. 


,ده يتولى المقاول تجهيز رسومات 
التنفيذ وتقرير وبرنامج سير الأعمال 
شهريا وغير ذلك من الوثائق الفنية 
التي يطلبها الاستشاري أو مدير 
المشروع أو كلاهما. ويجب أن يتم 
اعتماد رسومات التنفيذ من الاستشاري 
أسابيع من تار يح تقديمها. 


1ك يقدم المقاول إلى المالك فوائم 
المنشا للمو 5 والمعدات التى يفترح 
المقاول شراؤها للأعمال. 


-5: يتعهد المقاول بعدم شراء 
منتجات غير منتجات 
وخدمات جمهورية مصر العربية أو 
اليابان بدون موافقة مسبقة من المالك 
وحكومة اليابان. 


و خدمات 


محلانن 


يكون 


حيط ١‏ 
ارنشاء 


المقاول مسئولاا عن 
طرق واساليبه وتقنياته 
وتسلسل خطواته أو اجراءاته وكذلك 


آله 53051 القطذ 000205216075 عط1 :8.3 
مقاملاو لاط 0ع05م12 5العلمع] نالع 
لطا 7#عل0من ع[رنث/1ا حلط ما أموباع[ع2 وباج[ 
ب0) لعأتتطة! )مم ابلط ,لا اله اععم5ء ,2م00 
لدزء 50‏ له عانه/1ا 01 عحع0122ا125آ 

121510121166 1665. 


عط) تمتملائعم القطد ماع2امه00) عط :ك8 
أع10م0ن) عطا طاتلد ععضملجمععة مز عاأءرمللا 
عط) 01 1510285لا10م عط لضه 5أامعصسننمج[ 

.5 ]0 عع لقاع 


م520 عتهمع5م القطة 1ماع00212) عط1 :8.5 
0 غ16م0مع1 1087655م /ا22021 رذع 013/1 
لمعتقطعة) ععطاأنه ‏ لصضهة عانلعطءة 
أة][نكمه) عط لاط لم7 1ناوع؟ 5امعط ناعمل 
مهط5 غط]! .تعع8 2م31 اعء زمعط عط عم/لقة 
عط لإا 20760مم2 ع6 للنامط؟ دعم عدرل 
81 اننع زمعظ عط 320 أصهغ انكمم 
.21 لماطناة لامعا وعاعء/2 (3) عععطا متطالية 


عط م التصطناذ اأقطد «ماع2)مم00) عط1 :8.6 
لمصة 26211215 01 كماعته 07 5أؤ5ز] عط تعمد 
5 011]101001) عطا اأعاطننا اأمعممم اناوء 

عاعن/انا عط 101 عكقطء"نام 10 


25 اع كلام 0ط اأقطد :ماعة م00 ع1 :8.7 
1505 مقطا اعطاه و5ع16/ازء5 01 0005م 
01 أملاع8 01 عل[طنمعي8 طورةخ عط ]0 
عط) 01 10172[1مم32 2107م الامطالتا مدمول 

1 01 علطم 0601) عط لله متعم 0 


عط القطذد 2مإع2نضه') عط1 :8.8 
65 0108 لتأكممك 101 ع1ط1كلئممدع1 
01 5601061625 ,5عناللقطعع] ,كلمطاعم 
01 ع6 م521 101 220 روع17نالعء210 


المد لميحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة "١68‏ 


يتعلق بالأعمال. 


5-6: يكون المقاول مسئولاا عن 
أعمال المقاولين من الباطن أو 
تقصيرهم أو أيا من وكلاء المقاول أو 
موظفيه أو أية أشخاص آخرين 
مشتركين في تنفيذ الأعمال بتوجيه أو 
تفويض منه. 


٠١-4‏ : يوفر المقاول مندوبا مقيما 
في موقع المشروع مزودا بالصلاحية 
الكافية لتنفيذ الأعمال. 


:١١-4‏ يتحمل المقاول تكاليف 
المناولة ‏ ومصاريف- التخليص 
الجمركي والنقل الداخلي فيما يتعلق 
باستيراد المواد والمعدات اللازمة 


للأعمال والتي يتم استيرادها من 
اليابان أو أية دول أخرى مع مراعاة 
نص الفقرة 7-4 من هذه المادة. 


:١7١-6‏ يتخذ المقاول» على حسابه» 
الإجراءات اللازمة طبقا لوثائق العقد 
والقوانين والقرارات واللوائح المتعلقة 
بها لمنع حدوث أضرار للأعمال أو 
مواد الإنشاء أو الممتلكات المجاورة 
أو الغير حتى اتمام وتسليم الأعمال. 
115-08 يتحمل المقاول كل 
المصاريف الضرورية للتأشيرات 
وتصاريح العمل الموضحة في الفقرة 
5-1 من المادة السابعة أعلاه. 


:١:-4‏ كل الكميات الزائدة من المواد 


عطا طاانتا مملاء08006© 12 كطنوقع 20م له 
1/1 


عاطأكصمموع: عط اأقطذ :ما]ع2:امه) ع1 :8.9 
عط)ا 01 01015510175 08 5اأ]ع2 عط) 101 
5 05 /إ22 05 ,021520015عط5لاك5 
61505 0121 لاللة 08 روععلل0[ مظع 08 5)ل7ء328 
جملا عط 1ه ده اناععياء عط مز لعودعمء 

101 05 لمناعع011 15 رعلدنا 


عده طلنتضلة المطد :ع2 نمه © عط1 :8.10 


امع لع كناد طتللدا ع/الأشامعوع7مء7 الرعلأوع1 
اعءز20 عط غد 1ئه/1ا عطا عاناءعء مإ ععبامم 

.51 
عطا عوعط القطد «ماعمامم) عط :8.11 


عت تنةتدء1ه 5]0175لات ,15أ5م0ه 28 لالصقط 
2120 5ع625م*0© 01120101م325) هلما لقة 
لضة كلمتنع تق عط 07 )7مصمطظ1 عطغ 0 
م1 لع أزمم مز عالروث/الا عط 1505 أمعصرمتناوء 
عط مأ عع زطناذ كع مأامنامء «رعطأه لإمة 01 مهمو 

1مع265 8.7 .كو 05 ه31 ]نام ناد 


وده قلط )6ه ,اأقطد 7ماعهنانه) عط1 :8.12 
ذل #5الاكة2 /إ5ة55عع 06‏ 3216) ,ع6756م<«© 
0 كاتا 1لل1720 1ع009:2) عغطا طازط عع26001020 
مغ .كمملنوانعوهء: لصه ك5ععسفمتالعه ,5نطها أامدرعاءم 
0 نناوومء ,لرو/لا عطا ها ععفصسمل أتعاعم 
الإاكققم لملطا د عه 5عنارعم0هم ألمععةز20 ,5ل2 عانم 
عأعن/78 عط أن بإمعنازاع0 200 دولاء لمصمء عط أتاصنا 


الج عوعط القطعء «مإعوعامم0) عط1 :8.13 
لمهة ك5دذالا عطا 101 كعكمعم< 576065521 
06 7.3 .وموط دز لعطلمعوع1م كالممعم 1زم 

260 7 مع1ع1قم 


أله 5ع تأطمنان علاأووععاء عطا) |للثم :85.14 
01 لإألتم0م معطا ملك ولاك 1101 العمقتطوعم 
لاقطى «مأعو تمه عط لصن عماأعوعامدمن) عط 


"١5‏ الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


إتمام الأعمال ولكن المعدات التي تتم 
ازالتها من المبنى الموجود تكون 
مملوكة للمالك. 


:١5-+‏ فيما يتعلق بالأعمال التي سيتم 
إعادة تصميمها يبذل المقاول أقصى 
عناية ممكنة في تنفيذ الأعمال 
الإنشائية ويقوم بإصلاح أو تعويض 
الضرر الذي يلحقه المقاول بالأعمال 
الموجودة ويعوض أي طرف آخر عن 
ممتلكاته أو إصابته الجسدية أو وفاته 
في أي من هذه الحاللات التي تنتج عن 


سوء التصرف المتعمد أو الإهمال. 


:١6-‏ في سبيل الوفاء بمسئولياته 
: العقد يشترى 
المقاول ويحتفظ بتأمين شامل على 
الإنشاءات يغطى المخاطر التي قد 
نواحيها في 'الأعمال + الإنشائية ويم 
على نحو صحيح عن طريق 
التصديقات لتغطية كل مسئولياته 
بموجب هذا العقد. 


بالكاملر بموجب هذا 


:1١72-‏ بالنسبة للمعدات والأجهزة 


الجديدة يوفر المقاول أدلة تشغيلها 
وأسماءه وكلاءع بيعيا ‏ لأغراض 
الصيانة. 

:١8-‏ كل مواد المعالجة والمواد 
ال «قكم! إرالتيا اتكون؛ يلكا اللمفاول 
ديقوم المقاول. باخلائها من عقار 


المالك. وكل المعدات التي تتم إزالتها 
تكون ملك للمالك ويقدمها المقاول إلى 
امالك 


0*5 عط 18010 لإوللاج لرعط) جوع 
17/051 عط 01 ملاع أمصرمء عط اج كع ىعرم 
8 عط هآ ل60امماع؟ العمام أنالء أناطا 

001) عط 1ه لإأتعممىم 15 عمتللانط 


عماعط 1ر170 عط 1ه للاعالا م1 :8.15 
لاقم القطذ #ماأاعهنامه) عطا ,عستاء0ممع 
601 095ئأناععاء ‏ 18 عله )70205انا 
الهقطد 320 .72]102عم0 005]100]1015 
لامج 0ممع عآ[2022 عو التارعطاه 01 الومعم 
عطا 0 0عكتلدهء #مأعدنادهن) عطا عع 3 مدل 
القطة 220 1/0115 511028اناء 
017 لإأقعم10م كلط 108 لمهم تلطا لامج 
ع5 01 /ا32 طل لامعل "زه لإكنازما ألما 
لزان 01*5]ع002]532) عطا طوتامغطا د5عك03 

8116 01 غ201012مه1215 1ن 11د 


قلط ععمقطعوتل لإلآنة هئ ععلره م[ :8.16 
ع1) .أعدتادمن) كلطا معلصنا /1[16طاكممموع 
للمأمتهم لمه لإزناط الأقطد «ماعة امم 
11512 101أء لا تأكصمه 1151176ع 00121012 
15 5غا15؟ خلط ك5رعلام0ك اأعلطنن 


لاط 0عل0معنيرء لإ[آنال 15 طعلطننا 0م 
)112111 كلط آله 108 كأامعمرعن,ملرء 
عل نع رعط 


.5 1م20 200 العام أناوء بلعم 201 :8.17 
تأعطا عل1بامعم القطد «م]ع2نمم) عطا 
5 01 5ع2310 220 2111215 72]1017عم0 

.12705لام 1021211620226 101 الاع38 


107 0قة كلأذوعء10م ألكث :8.18 
عط 0 الإأرعم70م عطا) عتد كله1ئع 122 
عدعك القطد "تاماعد مامه" عطا عمج «مأعدام0) 
<121150ع1م ع0 02 عط حمماظ لوحن خمعطا 
عطا 15 العترماناوع ل0عاممرعء عط ألد لحم 
ماع فطاص0ن') عط لصت "عم مد2) عط 1ه ممم 

01171 ع8 ما معط علأامام الخطد 


المادة التاسعة 
المعاينة والتسليم 
:1١-8‏ فور إتمام الأعمال يطلب 
المقاول المعاينة النهائية ‏ من 
الاستشاري واللجنة الفنية من هيئة "إيه 
بى سى". 


5-5: عند إجازة الأعمال في المعاينة 
النهائية من الاستشاري واللجنة الفنية 
لهيئة "إيه بى سى” يصدر الاستشاري 
شهادة إتمام الأعمال بموافقة المالك ثم 
يتم تسليم الأعمال إلى المالك. 


84-": عند وجود أي أعمال معيبة 
ذات أهمية بسيطة . وقت المعاينة 
النهائية يجوز للمقاول أن يطلب من 
الاستشاري إصدار شهادة اتمام 
الأعمال معتمدة من المالك مع تقديم 
تعهد كتابى إلى المالك بإنهاء هذا 
العمل المعيب على أن يرفق بهذا 
معتمد من المالك. ويحدد المقاول فترة 
إصلاح هذه الأعمال التي يعتمدها 
المالك. 


4-4: تنقل ملكية المباني والمنشات 
إلى المالك عند التسليم. 


المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة "١7‏ 


9 11م 
114101111100072 4111 13151210110211 


عط ,علءه/الآ عط 01 دمناءأمدرمء وممنآ :9.1 
لقم عغطا أوعنوعء القطد +ماع نم00 
اعظث 300 )30 أناكم0) عط 01 ممناععم 1025 

.ع تمنط1هن) لمعتصطعء 1" 


ع5) 2550م كقفط 11/0162 عط معطلا :09.2 
09 أصم؛انادوهده) ع8 01 «متاععم5ط1 [1122 
عط ,عع )تصسدرهمن) لهمعتمطءء1 أاظم 
18/01 عطا 01 دمناء[متدمء 01 عأدع 1 تارءه 
طاانلا أصهال]تاكم60) عط6) لإ5 0عنؤ15 ع5 55211 
عط صعط؛ ,رعمم0 عط لاط [ونامرممة عطا 
.01 ع17) 0 لمع أ[عل عط القطة علءهن187 


15 ع الاعء1ع0 212 38 عع معطا :9.3 
عط 01 عمقل عطا غ2 عع120مم مدا عممتمم 01 
1202 101ع00(12) عط ,2لملاععموط1 [1102 
عط علاو15ا 0) غ226غ[نا25ه0) عط) أدعناوع1 
5ه هآ عط 01 دملاعامصدمء 015 عادء 1 !تامع 
عط طازبط ,عمط عط بإط لع7م1مم2 
0غ ععمبد0 عط مغ ممم مذ عملامأرعلصن 
550121 لقة عاتمبد علاتلاعع ]عل طأعناذ أكتملاً 
01 #عناعط علصوط ع226م10مم2 32 طاذبنا 
عط تعمد عط لاط 10107/60مم2 ع22216ةنان 
0 00قهعم عطا عمتمععاعل لالد «ماأعم نومت 
بزط 209760مم23 عط 0 وعلزمبط لطاعلاة ع تدمع 

0111 عط 


وقسللقتقنط عط آأه ملتطوتعمبده ع1 :9.4 
عط 0غ لعتتع أ دصهنا عط اأهطة 5ع غ) 1ااعه؟ 0ضد 
075 ع لاألصقط 01 عمطلا عط غه اعم 0 


دين الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


المادة العاشرة 
الضمان من العيوب 


:١-٠‏ يضمن المقاول كتابيا كل 
الأعمال الإنشائية التي يقوم بها 
بموجب وثائق العقد من الانهيار الكلى 
أو الجزئي للأعمال المذكورة الناتج 
عن عدم الالتزام بوثائق العقد أو 
تعليمات أو اعتماد الاستشاري لفترة 
عشرة )٠١(‏ سنوات اعتبارا من تاريخ 


تقديم الاستشاري لشهادة انتهاء 
الأعمال معتمدة من المالك. وتشمل 
الأعمال الإنشائية المذكورة أعلاه 
إنشاءات الخرسانة المسلحة؛ أي 
الأساسات والأعمدة والكمرات 
والحوائط والبلاطات. 


ويقوم المقاول في الحال بكل أعمال 
الإصلاح والإبدال والإحلال اللازمة 
بعد تلقى إخطارا كتابيا من المالك 
بشرط اعتمادها من المالك وبدون 
تحميل المالك أية تكاليف إضافية. وفى 
حالة عدم قيام المالك بإعطاء هذا 
الأخطار الكتابي إلى المقاول في 
غضون ثلاثة (؟) أعوام بعد انهيار 
الأعمال المذكورة أو اكتشاف العيب 
يعفي المقاول من مسئولية القيام بهذه 
الإصلاحات والإبدال والإحلال حسبما 
هو مذكور أعلاه. كان هذا 
الانهيار قد أسهم في حدوثه أي خطأ 
الاستشاري يكون 
الاستشاري مسئولا عن العواقب بقدر 
انتفامه: 


وإذا 


من جانب 


0 ع011 م 
4124151 041411111 
٠م‏ /:9 ان إل إل [0/ 


ا ععأمقتقناع القطد ؟ماعهناده0) عط1 :10.1 
10 17/0115 121ناأعنتاة عط لله ع نامر 
أعقغادهن) عط لع020 يماع هعادهن) عط لاط 
هنهم “0 [0]4) أ5للدع23 75ع172ناء120 
8ك 0115لا 5210 عط 01 عوم113م» 
أعدعامهمن) عطا طتلازا عع 2د 1اممتمعمز1 رمع 
15 05) عطا 08 كاأتعممناع120 
01 6700م 2 105 [10172مم3 01 1005اءتتاكناً 
01 0206 عطا طرمط كتموعلز (10) مما 
لا علعن/الا عط 01 ممناع امم 1ه عادء أتاعه 
عط 'ا6 10721مم2 عطا طاالا أصهالتومه) عط 
6102 1/0115 [12لاأعنماد ع1 عمو 
الاعل2ء71016زع 1‏ عط ع5 ممصم علاوطة 
1021015 1.62 5ع01أعنتاد عاع00101 

.5 2220 1/2115 ركلطتدء6 ركملتاامه 


مكل /إلامدمه2م لالقطذ «مأعهتادهم) ع1 
15 220 1603115 لتهذوع260 311 
رع 00) عط لإا ع2016 عات عطا معالة 
011 عطا 01 [1078مم2 عط 0 أععزطناذ 
عط) 0 أوم 200110021 الامطالط 200 
أ20 15 ععنامم معاالت طعند 11 .عميو0 
007) عط ما جعم0 عط نز معلااع 
عطا ععاكة كروعلز (3) ععتطا طلطالنا 
عطا عه 5ع1زهن لنأد5ع:310 عط 04 عذمة!601 
2 © عط باأعع1ع0 عط 1ه ععلامع015 
عطا ممع لعووعاعءم2 »6ط 501 
4 55[همع5 طعند 064 /إ]11[لط1ئضممدع] 
1[ .36007 0م00 اهعم 25 كالمعمرععةامء1 
لاصة لاط لعاناط امم 25 56م0113 5310 
صقا ل ناكم من) عط راصة)! تاكورم© عط 0 أأتلة!؟ 
1 ع1ط1كه0موع؟ '(211هه0نروممعم عط 1لقطة 

ع0 56 


المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة "١9‏ 


:5-٠‏ يضمن المقاول كتابيا كل 
الاعمال الواردة في وثائق العقد مع 
استبعاد الأعمال الإنشائية المحددة فى 
الفقرة(١١5-١)‏ أعلاه من أي عيوب 
لفترة عام )1( واحد من تاريخ تقديم 
شهادة إنهاء الاعمال من الاستشاري 
مع اعتمادها من المالك. 


ويقوم المقاول في الحال بتنفيد أعمال 
الإصلاح والإبدال والإحلال وإصلاح 
العيوب أو الأعمال الناقصة أو غير 
ذلك من الأخطاء على حسابه في 
غضون هذه الفترة ما لم يكن هذا 
العمل ضروريا بسبب الإهمال أو 
الفشل في تشغيل وصيانة الأعمال 
بشكل عادى وصحيح حسبما هو 
مطلوب في دليل التشغيل والصيانة 
الذي يقدمه المقاول. ويحدد الضمان 
الاصلاحات والايدال و الإحلال من 
جائب المقاول يعتبر جزء من الأعمال 
الواردة في أقسام المواصفات التي 


تحدد الأعمال. 


خطاب ضمان من العيوب صادر من 
بنك حسن السمعة في اليابان أو أي 
بنك آخر درجة اولى في جمهورية 
مصر العربية قبل طلب الدفعة النهائية 
ويكون هذا الضمان من العيوب بمبلغ 
خمسة في المائة (95) من مبلغ 
العقد. 


ععامةكقتاع الأهقطد ماع هتامم ) عط :10.2 
عطا لع20نا 2/0115 عط أله ع8 مامت مآ 
عطا ع2الداععء كاقعططنء100 أع امه 
0.1 .هم صز لع17اععم؟ داعم [2نااء يماد 
100معم 2 101 5اعع1ع0 لزقة اأكملدع3 2601/6 
01 عنهل عغطا سمم عوعلز (1) عمه 0 
1جه8/0ا عط 01 دوزناع[مصامء 01 عامء1 1نامع 
لا 101721مم2 عطا طغزل أصدأ اندم 00 عط باط 

1ه عرق 


عاأناءععاء لالأمطمىم اأقطة ماع هتامم عطل”' 
30 العطاعع3امع1 ,كلومع؟ 01 عأرملط عط 
07 11106116211095 ,5أعع1ع0 00مع عل لهمر 
5 صلط]أزللا أكمء صباه ولط غأه 5]أتدج؟ معطاه 
طعناد 01 لاإأزو5ععع2 عطا و5و5ع1ضنا ,لمعم 
01 05 أإععلعع2 0) عنال ع6 أأقطد رمت 
اعم10م لصقه لأمتصهمم عط صل عمنائه) 
عط 01 عع22ترعام لد 220 102أومعمه 
20 22102عم0 عط ط1 لع]1اناوع1 1/0115 
عط لاط 0ع201710م [فلاضق ععلومع ام تهت 
تعطاكية القطد عع مداع عط] .رماع هاده 
8 ناودع 0320286 لاضه أقطا عادأنام لاد 
لصهة 15لهمع1 لإروووعع26 02/1085 رهما 
القطد «ماأعه مهن عط لاط كامعمموععدامعر 
]0 علرومما عطا 01 اندم 2 5د لعزع0 كدق ع5 
عطا طاعتطنة مز كممل)عع5 011 عه 11اععم5 عط 

15 011 للا 


0 التحنطنرى القطد ماع دتامهن) عط1 :10.3 
اكملدعة «عااه1 122126 تناع 2 رعمندا0 عطا 
مز عاصدط عاطمانمعء ه لاط لعنادذا كاأععاعل 
عطا مز علصقط حعوك اد ععطاه عه مومول 
ماعط الاصط إن حزأالامع؟ طنلم 
علط .)لمعطلادم أقصقم عطا ع7 أأكعناوع 
عبرا عط الوناء ئإععاعل أكملوع2 ععاصلروناع 

111 أعو اده" عط 01 اأمععرعم (5) 


"2٠‏ الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


:5-٠‏ عند اكتشاف أي عيب في 
فترة الضمان يطلب المالك من المقاول 
أولا كتابيا أن يصحح العيب أو يعيد 
ضبطه أو إصلاحه. وفي حالة عجز 
المقاول عن :افد هر اه الوذاحت 
طليد «المالك” .في ' فطدون 
أسبوعين )١(‏ من تاريخ تلقى هذا 
الطلب يحق للمالك أن يطلب المبلغ 


إزاء 


المادة الحادية عشرة 
التأميين 

:1-١‏ يقدم المقاول فور توقيع هذا 
العقد تأمين التنفيذ حسبما يصدر من 
بنك ياباني حسن السمعة يضمن 
بموجبه هذا البنك التنفيذ المخلص 
لالتزامات المقاول عن طريق دفع 
تعويض في حالة تكبد الماللك خسارة 
مالية بسبب عدم تنفيذ المقاول 
لالتزاماته بإخلاص بما في ذلك أي 
تأخير في تاريخ الإنهاء. ويخضع 
شكل التامين والبنك المصدر له 
لموافقة الاستشاري والمالك على أن 
تعادل قيمة التأمين خمسة (5) في 
المائة من مبلغ العقد. 


:5-١‏ عند صدور الشهادة النهائية 
الموضحة في الفقرة 5-5 يتم إعادة 
النسخة الاصلية من تأمين التنفيذ إلى 
المقاول. 


عظ5) ط1 لصناه1 15 أعع1ع0 لزمه معطلا :10.4 
غ115 القطة ععم0) عط ,لملمعم ععامدعدنع 
0غ 5مأع12ممن) عط ع ماما 10 لممدمعل 
031 عوانتارعط]0 08 أ5ناز16-20 باعع رم 
دللة] ؟ماأعة1ام0ن) عط ]1[ .أععزعل عط لممع 
25 ©1756 أ282155 21101 عنال 316 0غ 
عط أ0 كعاعع/1ا (2) 1/0 متطان لمعل 
1ع00) عطا ,لممممعل )0 عنمل ع متلاععع 
العمالاهم عندل 102 لالد مغ لم اتاد ذز 

.نع 01 اعناء! عط ععلدنا 


1 »411 
زلف :9 اه 40 [03400 | 


بألصصطند لاهطة 1مإعمنمه0) عط1 :11.1 
رأعة1امه0ن) خلطا 01 عمتمعناة ععألة /ز[عغ2 1لع صما 
ه لإا ل0عنا155 25 لصمط ععمفص ممعم عط 
طعناك لإاعتعط/ى ,علموط عدعمومد[ عاطف6نامء: 
62 اناقطائه؟ عغطا 5ععا ل متدياع علموط 
01 /إ8/2ا لإ كمملدع أاطه 5*جماع 2 امه عط 04 
01 256 18 109ئة5اعم ترم 04 العمالاهم 
عط مغ عنال ععم0230 عط م) 5و1 لإموتصتاععم 
حنم هعم /اللنقطائة؟ 0 عتنلئه؟ رماع مم00 
عطا نا لإواأعل لاصمة عمتلبساعما كممقدع تلطه خنط 
القطة عامط 200 ممه عط .غ02 سملم [ممرمء 
عط) 320 2]:5ة)[نكمهن) عط مغ إءعزطند ع6 
عط 01 النامصة عط1 .21/ام0رممة 5زعم0 
امععمعم (5) علا ع6 القطد لصمط عع ممماتم لمعم 

ع0 أعمنادمن) عط أه 


!0 عأدع أ لمعه أهمة عط معطلا :11.2 
2 .58م مض لعطمعوعل ‏ دملاءامصرمء 
01 لإممك لهستعاءه عط ,لعناو5ز 15 علامطج 
ع6 لالقطد 000ط ععممصمضمعم عطا 

1 001210) عط 10 لعلنتااء1 


المادة الثانية عشرة 
التنازل والتعاقد امسن الباطضن 


:١-5‏ يتعهد المقاول بعدم التنازل 
عن العقد أو أي جزء منه أو أية فائدة 
أو مصلحة فيه أو بموجبه بدون موافقة 
مسبقة من المالك. 


:1-١‏ يتعهد المقاول بعدم التعاقد من 
الباطن مع الغير عن كل الأعمال أو 
أي جزء منها بدون موافقة كتابية من 
المالك. وهذه الموافقة في حالة 
إعطائها لا تعفي المقاول من أية 
مسئولية أو التزام بموجب العقد ويكون 
المقاول مسئولا بالكامل عن أي 
تصرف أو تقصير أو إهمال من جانب 
أي مقاول من الباطن أو من جانب 
وكلائه أو خدمه أو أي من العاملين 
لديه كما لو كان هذا التصرف أو 
التقصير أو الإهمال قد صدر من 
المقاول أو وكلائه أو خدمه أو 
الغاملين .لذية على “آن. لا يعتين “دائما 
أني توفير لعمالة بالمقطوعية بمثابة 
إسناد عمل من الباطن بموجب هذه 
الفقرة. 


المادة الثالثة عشرة 
القل و القاهفرة 


١‏ -!: لا يعتبر أي طرف مقصرا أو 
مخالفا للعقد إذا لم يستطع تنفيذ 
التزاماته بموجب العقد بسبب ظروف 
خارج نطاق سيطرته المعقولة. وتشمل 
هذه الظروف (المشار ليها فيما بعد 
نانيم "القوةالقاهرة") على سيل المثال 


المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة "“١‏ 


12 ع11)مم 
11111 اللخ 455117111171 


255158 مم الهطد :ماعة نام ه00 عط :12.1 
/ا21 01 [معقرع7) ]هم لزلة 01 أعو امه © عطا 
01 للعرعط) أوعرعام1 ع0 الأعمعط 
ألا015© 1101م عطا الامطاتبر ععلمنءععطا 

01 168 1 


أعاطناذ )20 اأقطذ ؟ماعةنمه) عط[] :12.2 
01 356م لامج عه بكلعه/لا عط 4ه عامطنت عطا 
أنامط)1/ةا لإأيهم لعلطا لامج 0غ علعرم/1ا عطا 
300 ,ععم01 عط 01 المعكممك رع اال عطا 
ع/اع1لع 201 القطذ ,رع نالع 11 بامعؤرمء لاعناد 
07 /إال1اطة!! لإقة عدم رماعو ومنت عطا 
عط لمك .أعدامه) عط ععل20نا كممتادع أآا١طه‏ 
ركاع3 عطا +10 ع]1ط[اؤممموعء عط [القطد 
-05ا5 لام 02 5اععلاعع2 ل0نقة ذالباداعل 
لله 5ه كأمهلارء5 ,كاضعع38 كلط ,15ماء13 لمح 
عطا مدعنا لإعطا 11 25 لإأأن؟ 35 تعمعاءمبت 
عطا 01 ك5اعع[اع8ع2 08 ,5][نله]ع0 ,5اع2 
017 ,2]5ةلارع5 ,5أ]2ع38 كلط ,1ماع003) 
0 )]83) وله[ ل0ع101/10م ‏ لعل جما 
!7/01 ععع1م 2 ده 13602 01 10115107م, 
اع أطنه عط ما لعمععل عط القطذ كاأئهط 

.مومع 33م كلط) ععلنا 


3 11م 
1 101121 


م لعممععل عط القطد لمهم معطازءل8 :13.1 
عطا 01 طاعوعءط هل عه النداع0 صط عط 
قلط معمأععم 0) عاأطهمن ذأ عط ]أ أعو دمت 
8 أعو نم00 عغطا ععلتنا كمملندع تاه 
ولط لصملاعط ' كعع75]27اناع2ل0 2 0] 
عاك .601101 1ع ] 


5 القص[ الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


لا الحصر ما يلي: 


أ - أحداث القضاء والقدر بما في ذلك 
العواصف والزلازل والفيضانات 
وأي عمل آخر من هذا القبيل من 
أعمال قوى الطبيعة لم تستطع 
بصيرته المعقولة وقدرته التنبو به 
أو الاحتياط منه بشكل معقول. 


ب- الحرب (سواء كانت معلنة أم 
غير معلنة) أو الأعمال العدائية أو 
الغزو أو اعمال أي عدو أجنبي أو 
التهديد بالحرب أو الاستعداد لها أو 
أحداث الشغب أو العصيان أو 
الاضطراب المدني أو التمرد أو 
الثورة أو اغتصاب السلطة أو 
الحرب الأهلية أو المشاكل العمالية 
أو أية اضطرابات صناعية أخرى 
أو اضرابات أو عمليات الحظر أو 
الحصار. 


:"-١'‏ الالتزامات النقدية: 

بغض النظر عما سبق ذكره لن تعفي 
القوة القاهرة أي طرف منء ولن تؤثر 
على مسئوليته عن دفع مبلغ أو تسديد 
مصاريف مستحقة 8 الطرف الآخر 
في او قبل تاريخ وقوع حادث القوة 
القاهرة. 


:5-1١15‏ الإخطارات: 
يخطر الطرف المتضرر من القوة 
القاهرة الطرف الاخر كتابيا بالتفصيل 
بظروف القوة القاهرة بأسرع ما يمكن 


ها 0عتترع]ع؟ غ21 ل اعععط) 5م32 كط نكن 
للقطة أغناط ,علتااعم1 ('عتناء ز82 ععرو8'" وح 
:ع ماظا101[0 عا ,ها لعأتدم ذا عط أمم 


501311 01285نااعدم1! ,000 01 ذ5اع3 (0 

ع0 لامة 01 21000 ,ع2 تاوطاموء 

01 5عع101 عط 01 مملأومعمه عند 

ع1ط25022ع1 كتلط 5ت عناوم 

أ20 لأنامك لإأل[لطة لطة اطع اوع:ه] 

0110 '(25020261ع7 عه ععوع01] 
2625 


بللع25اعع50ن 05 لعممواعع0) عو (ط 
لاله 01 أع2 .5107هلامز .دع ل[ ن0دمط 
01 01 أهععط)ا ,لاللزعمع رعاع6م] 
1510 ركوط 102 اه تلمع1م 
0101 [ألال ,لوناعع2]لاكما 
0510100 .01108[م/اء7 رصن ز[اأعطعم 
07 220 تكدنط اذلاله .أعللامم 
لفاعتاكنالم1 #عطاه عه وع[طنمن 
605 ,ر5ع5)211ك ,وع1طنامن 
03 60 0 


15 إ1ها15402 :13.2 
.عمامعع:0؟1 عطا ع منلصهأكط) سملم 
20 اأأقطذ عقب يز112 عءرمظ 01 ععمعسبيءءه 
كعطلاء اأعع]7ة عواتتعطاه عمم عع 1ألنازعمم 
01 761211011 ع1 لإهم ما لإالازطه ذا 5 توم 
15 تاعاطلا كعومعمناء 04 العطصرعوع باط ماع 
عطا عمماعط عن نه لإأعدم ععطاه عط م عنال 

0916 01 0111 


13.3: 870] 

عآناء[112 ععمه1 نزط لعاعع217 لزإأنوم عا 
ع1 2 أيهم ععطاه عط علالع [لدطد 
5 اع عط 01 أمبوعع3 لع 1 أواعل 


بقدر ما يكون ذلك عمليا على أن لا 
يتجاوز موعد ذلك ١5‏ يوما من تاريخ 
وقوع حالة القوة القاهرة. 


:5-١“‏ العاملون المغتربون: 

في حالة وجود احتمال لأن تتعرض 
للمقاول للخطر من جراء القوة القاهرة 
يتم السماح لهم بمغادرة الموقع أو 
المكتب أو كليهما مع إعطاء إخطار 
مدته 14 ساعة على الأقل إلى أحد 
أفراد طاقم المالك يكون مسئولا عن 
إدارة المشروع. 


:3-١‏ تعليق الأعمال وإنهائها: 

عند حدوث حالة من حالات القوة 
القاهرة يجور السماح للطرف 
المتضرر أن يعلق مؤقتا تنفيذ واجباته 
بموجب العقد طوال الفترة التي تستمر 
فيها حالة القوة القاهرة التي تحول 
دون تنفيذه لواجباته» وفي هذه الحالة 
يبذل الطرف المتضرر كل الجهود 
المعقولة لتخفيف أثر القوة القاهرة على 
قيامه بواجباته» ومع ذلك فإنه في 
حالة عدم القدرة على استئناف تنفيذ 
واجباته رغم هذه الجهود في غضون 
فترة متراكمة مقدارها ١٠١٠١‏ يوما من 
تاريخ التعليق يجوز لأي طرف إنهاء 
العقد بدون إخلال بالعقد. 


المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة ؟"" 


5 5007 35 ع]لناء(1713 ععرمظ عط 01 
85 4] مقطا رعغ2! أمم غناط ,عاطوع ناعم 
.7ع 1الاعع0 عا 110101 


: 5311 1216ضدم<اط :13.4 

5 ع1لاء[213 ععرو أهطا أمعبء عط نآ 
لاه 01 لإأت5321 عط ممع مهلم م) لإزاععلزا 
لاعطا ,1مأعهنامهن) عط 01 11ها5 عاأمضاومعىرء 
عالة عط علاوع1 0غ لعندو[11[ج ء6 القطد 
24-5 أذوع]1 ]2 ع مالازع ,ع01112 1م/لدمه 
أكها5 5'زعم03 عط كه عمه 0) ععلامم 
عا 01 العلطعع 2 مهم عط عه1 عاط زذدمموع1 
فك زف 4 | 


10 3110 6115109م5105 :13.5 
عع:01ظ عطا 01 ععرع2زيناءع0 عطا زرزمملآ 
ع6 لإهلم لعاعع211 لإأقدم عط ,عتناءز312 
عط للعمكناك لالتمونممطرع) مغ للعلاو [اج 
عط عع20ن 5علأنال حلط 01 عع م فصستملمعم 
عع101 35 2100عم 2 1028 50 101 اعنام 
1 ولط 320 ذ5علالتاصمء عتناع 3/12 
عطا بأضعلاء طعناد مآ .لإطعرعط) لعامعلاء,م 15 
261مهكةع2 1[ علقم اأهطد لإهتهم 0عاعء 11ج 
عع:10 01 أاععل]ء عطا عاهع لالط ما كأرم1اء 
1 11 ,كأعلاع/لامط ز165]نال كلط لممنا عذناءز1/12 
01 6110112316م عغطا علطتناوع؟ 0 23616نا 15 
متطاالا ركاتولآء طأعداد 01 عأام؟ مز ر5ع0 نال علط 
عط 1ه 5لا02 120 01 00(اعم 2176 الالتتاععة 
لع1نامء عط لإهمط /أكهم اعطااء ,موأكدعم كناك 
الامطاالط أعوتامهمن) عطا عاممتلمطضعء) 0) 

.ع016ن0زعام 


:"" الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


المادة الرابعة عشرة 
القانون المعمول به 


المذكرات المتبادلة يخضع هذا العقد 
لقوانين جمهورية مصر العربية. 


المادة الخامسة عشرة 


المناز عستت والتحكسيم 


:١-6‏ تحرر هذا العقد من طرفيه 
بنية سليمة وفي حالة ظهور أي تساؤل 
أو حدوث أي نزاع بشأن تفسير أو 
تنفيذ هذا العقد يتم تسوية هذا الأمر 
من خلال التشاور بين الأطراف. 


-5: في اخالة تعذر التوضل إلى 
تسوية ودية من خلال التشاور المتبادل 
التحكيم باللغة الإنجليزية برئاسة ثلاثة 
يعينه المقاول ويتفق المحكمان على 
سين السككد الكالث. 


| 


5-1: فى حالة تعذر توصل 
المحكمين المذكورين إلى اتفاق حول 
تعيين المحكم الثالث يتم اختياره وفقا 
لقواعد التوفيق والتحكيم المحددة من 
الغرفة التجارية الدولية في باريس. 


4 11م 
رآ اران :)211نم 


لع7اعممة 7الاأعتامعءاء عواللاأرعطاه وو16منا 
قلطا ,0165ل 04 عع مقطعءاط عطا ععلصنا 
دبدة | عطا لاط لعمعع نامع عط القطد أع امم 

.أملاوظ 01 عتأطبسمعظ] طوعرخ عط 01 


15 01م 
41141141101 11521111 


لاط لعإناععيرع عط الهطد غ1520مم) 115 :15.1 
مز 0مة ,طاته؟ 0ممع م1 ماأعععط 5م هدم عطا 
عنام 015 /ا32 01 121560 15 01006511015 /إ20 0356 
0 8101)ع1م12161 عطا 8 لللااء 0020 5الاء 00 
15 طعناة رأعدنامهن) خلطا 1ه ععمفم مم متعم 
01 2001 اناكممء عط لاأعنامعط) 0ع16غه5 عط [أقطذ 

.5 أاكقم عط 


عأطاقعلضة ضة أقط©ا أامعلاءع عط) م1 :15.2 
أعنامعطا 0عطعوعع عط أمصصقهء العمرع امعد 
ع6 القطة #عأأقصد عط ,م310 [ناكصمهء [2لا انالا 
0لغقعااطعه عط[ .لمماغق0طاطعة ما لعرعاعر 
ملاع مة! طكتاعمط صا لعأعنالممه ع6 القذد 
01 ,15مغةالطعة ععرط) لإط «علاه لعل51ع1م 
عط لاط لعغمامممد عط [اأقطذ عمده تمطنا 
عط لم2 «ماأعة مام 00) عط لاط تتعطاممة ,رعص و0 

+5 موللا الود عط لاط 354[ 


هاا 5210 عطا أقطا أمعلاء عط م1 :15.3 
0 الع7اعع387 لتأعوع؟ أ0تلطهةه 21515216015 
,36152101 لعتطا عغطا 01 لمعم امامممة عطا 
طاالا ععممل20معع2 ما لعاعع1ع5 ع6 القطة عط 
لحمة 12]1012[زعمه) ك0 وعالن1 عط©ا 
تعطسمطن) لهصماأمصمععاص[ 01 مله لطرم 

5 ا ملع مره 01 


:5-١6 


يعقد التحكيم في جمهورية 
مسو از ار 


5-6: يكون قرار التحكيم نهائيا 
وملزما للطرفين ويلتزم الطرفان بنية 
سليمة بالقرار. ويجوز تقديم الحكم 
حول قرار التحكيم إلى المحكمة لقبوله 
قضائيا أو للآمر بالتنفيذ حسب 
الأحوال. 


5-6: يتحمل كل طرف تكلفة 
وخدمات المحكم الذي يختاره 
ويتقاسمان معا تكاليف المحكم الثالث. 


6-"7: باستثناء أجزاء الأعمال التي 
تشكل موضوع التحكيم يستمر المقاول 
بجد في تنفيذ الأعمال المتبقية. 


المادة السادسة عشر 3 
اللغة و نظام القياس 


:١-5‏ تته كل المراسلات بين 
الطرفين بما في ذلك الإخطارات أو 
الطلبات أو الموافقات أو العروض أو 
المطالبات باللغة الانجليزية. 


5-5: تستخدم كل الوثائق الني تقدم 
بموجب هذا العقد الدخمام المتري»٠‏ وتحسب 


المبحث الثانى: وثائق عقد الإنشاءات العامة 5"5 


ع6 القط5 20152102 01 عع12م ع1 :15.4 
أملاع © 01 ع 1اطنامع] موعخ عا 


لقمط عط القطذ 2ه ل[معالطيةج عط1 :15.5 
له مأعتعط 0165هم عطا نممنا عمتلصتط له 
طائة1 لممع (ا /المصرمك القطد 5ع مهم عط 
عط 011منا العلع100 .موزواععل عطا غلابن 
101 أكلامه تأعناد 0) 22206 عط /[122 10و لاة 
01 21350 عطا 01 عع 7مامععع2 ل2ع 1ل تال 
ل21ل2 عققه عطا 35 المعلاعء1م10مء 06 عله 

ان 


01 أو عطا عوعط القطد لزاأتهم طعوظ :15.6 
250 وعء1لارء5 310 311526015 ولاه قلط 
لعلط عط مم1 كزومء عطا مز /«االمقبوع عتوطد 

2611101 


5ه ع1هه/لآ عط 01 15تهم طأعناذ 101 أمععكا8 :15.7 
1011 عألطتة عطا 01 5عناذذا عطا 108أنا)1أكدمء 
لالتمعع تل عنصئغصممء القطد «ماأع معدم عطا 

عاىه/الا ع لاسمتممع؟ عط 1ه ممتاأناءعءرء 


6 ع11)« م 
1111107 لان 1م 4نامع الآ 
انا لالا<6 ١ك‏ 


عط معء تاعءط ععمعلرومدعءع صم الث :16.1 
بأ5ع نالع ,وع50]12 عصللباعها! 165هم مننا 
عط الخطد كلممصعل عه كعع]آه ,كأمعودمه 

بأك لاق طط لز ع1100 


ولط «علصن علمطد كامعتسسعمل الى : 16.2 
«تعادلاة علأعدر عط عكنا القطد أعمعاموم) 
كلاه عفلصضعلاكت ع6 الفط 5لإهل 20 


1" الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


المادة السابعة عشرة 
سريان العقد 


:١-‏ يلتزم كلا الطرفين المالك 
والمقاول بأي تحوير أو تعديل لهذا 


1 يصبح هذا العقد ساري 
المفعول فور التصديق عليه أو اعتماده 
اليابانية. 


لاع في حالة حدوث ظروف 
تتطلب اجراء تحويرات أو تعديلات 
لهذا العقد يجور إجراء هذه التحويرات 
أو التعديلات بموافقة كتابية من 
الطزفين. يشرط موافقة: مجلس «الذولة 
الممصري وتصديق (اعتماد) الحكومة 
اليابانية: 


المادة الثامنة عشرة 


1-4: يجوز للمالك إنهاء هذا العقد 
بموجب إخطار كتابي مدته أربعة 
عشس. (14]::يوما: ورسله إلى اللمقاول 
إذا لم ينفذ المقاول بشكل جوهري 
التزاماته المنصوص عليها فى المادة 
الثامنة لمدة تزيد عن ثمانية وعشرين 
(18) يوما متتالية. 


7 ع11«خذة 
١4111211532 01 01141‏ 


عط 320 رعم03) عطا ,روع1اهتهم طامظ :17.1 
لامة الإط ع3610 آلقطذ «7ماع2ئمه0) 
لطا م أمعط201ع32 +0 120011122105 
مقتاملاع8 عطا لإ6 ل0عأذ5عع5088 أع2نام00) 


.(8.5.0) 1أعد نم00 عاوا5 
علرمعع5 لالقطذ أعهنئومن0) ولط :17.2 
عطا 2ممنا ‏ لإ[ع]012عتططا ‏ علاتاعمل]ء 
عطا لإط [1072مم2 0# 20108ه7111عل 


لصة (.8.5.)0) [11ع0نا0ن) غ1ةاذ مقتاملاع8 
01 اللع 12 لاء 001 عا 


215 125]3265لاع1 ع8 لاتامطد :17.3 
07 2200111621075 107 الدء طاعرطس 
طعناذ ,أعةنامهن) لطا 01 5ألع لمعه 
5 /إ102 2102612010225 01 1100111621085 
0 11128 م1 المعكدمء [2ناأنامم لإ ع1120 
ل101مم2 0 أءعع[5نا5 ,مأعرعط 5عتهدم عطا 
227+ 3 2.5.)0 عط ]0 
01 ]0001721102 عط 01 (20721مم2) 

لرانء ازا 


5 4111م 
11111411 4117م 


كط ع2 0لصفعا /إ2م2 عمب0) عط :18.1 
'5لا02 (14) 2عع]15نا10؟ رمملا أعو امم 
.1152]01مم6) عط 0) عم 200016‏ طلعالربا 
2 0غ 111111 غ20 عمأعوئمه00 عط للتامطاة 
5 0511821085 5لط أوعزيرء [12أمقارطناد 
مقطا ع1مم ه10 8 عاعنايىخ مز لعند[نامتاد 

.5 ع/1أناع 6015 (28) أخطعاء لإأمعنا 
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-5: يجوز للمقاول إنهاء هذا العقد 
عشر )١5(‏ يوما يرسله إلى المالك اذا 
أخر المالك إجراءات الدفع من جانبه 
حسبما هو منصووص عليه في المادة 
السادسة لمدة تزيد.. عن ثمائية و عتئرين 
)١14(‏ يوما متتالية بدون سبب يمكن 
تبريره. 


5-4: فى حالة الإنهاء المبكر للعقد 
للأيساي الموشيحة ف الفقررة كرات 
أو 5-١4‏ يدفع المالك” مك ' مفوكة 
المنحة بموافقة الحكومة اليابانية إلى 
المقاول نسبة عادلة ومعقولة من مبلغ 
العقد تحتسب على أساس الأعمال التي 
نفذها المقاول حتى تاريخ الإنهاء. 


المادة التاسعة عشرة 

شمولية العقلد 
تشكل وثائق العقد كل الاتفاق بين 
الطرفين بالنسبة لموضوعه ويحل 
محل ويلغى اية اتفاقيات ومفاوضات 
والتزامات ومكاتبات سابقة بالنسبة 
لموضه عه فيما عدا المذكرات المتبادلة 
والمذكرة الشفوية. 


المادة العشرون 
الإخطار ات 


ترسل كل الاخطارات المتعلقة بهذا 
الجوى المسجل أو تسلم يدويا على 
العناوين الموضحة فيه. وفي حالة 


لقع لإقصم اماع ة دمن ع1 :18.2 
'5/ا2ل (14[) ومعم11نا10 لمملا أعو نادم قكلطا 
لانامطد .كعم 0 عطا ما ععنامم ومع لمن 
أ501/ا2م ‏ عطا لإواعل0 ععمبننر) عط 
025 3156م 5للا0 1]5 01 وعتتالعء10م 
مقطا ع1م0م +10 6 عاعنأمث دا لم36 [لامناد 
5ل ع7 1الا0ع025 (28) أاطعاء لإاأمعنلا 

2 5]1113016ناز غنا0ط )انا 


62201 لالتوء ]0 اأررعلاء علطا مآ :18.3 
,18.2 08 18.1 .52هم ص[ لعأهاد وعوتيقةء +0] 
1011مم2 عطا طغانت ,القطة «مأعه دمت عطا 
40 ع5 ,م2 01 العصامك؟0017 عط 01 
للش أصدىن عط اأعنمغطا ,جعم 00 عط اط 
عط 01 1102مم20م عاأطمدمكدع: لترة عل12 2 
دلكة عطا ده لعغداتاعلدء ععلرظ أعو دمت 
اناه لعترتقء 1رن/178 1'5ماع2نادهن) عطا 1ه 

221107 لاطعا عطا ما من 


9 11م 
0011 111111 


عأنا) نكمم 5اأااع0]ناء00آ1 أعهتامهن) ع1 
عط) قععءطاعط أالعطرععرعد عتلاصء علطا 
أمع2ع7 تعأأهط أععزطتة عط 10 5ه 165 :ةم 
أأد لمه ناصة اأععمدء 0مه علعورعمناد 200 
,2685012110115 ,5أتاء(ع 2816‏ 5لالالاعم 
أنعم125 15 1285 1الاا 2210 ,كاأاع تسم 
عدا) أمععء لمعتعطا تعأاهم اعع زطناد عط 01 

.عأوطىءن/ا عأهولا لتن وعاهلظ 01 عع مقطاءعاظط 


0 مع11" م 
0 8 | لالاه ا 


اعتاصه© علطا 0) عمتستمائعم كععلامم لام 
"01ت اصه ) معطا عقن "عدبت عط ممع اع 
لنناعزمت” برط ممناصمط مز اأمعى ع6 الخطك 
دععجة لللن عط نا لعلمقط نا عه .اتفحا الك 
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تغير عنوان أي طرف يرسل الطرف 
المعنى إخطارا مسبقا للطرف الآخر. 
وتعتبر أية إخطارات مرسلة بموجب 
هذا العقد قد سلمت في يوم استلامها 
من الطرف الآخر. 


إثباتا لما تقدم توقع هذا العقد من 
الطرفين كل باسمه» من أصلينء بيد 
كل طرك” ده :اعتيانا .من : اليوم 
والسنة المذكورين في صدر هذا العقد. 


01 2001655 عطا ع35» ص[ .ماعوعط 0عاهاد 50 
لإأقهم غطا ,وعم مقطء ماأعععغط ندم روعطااء 
20132 طعند عللاع القطد 0علمععمم 
5 للك .لإأقتهم #تعطأه عطا ما ع16مم 
لعدمععل عط القطذد ععلمنعععط معناع 
طعناة 01 أماععع 01 لإهل عطا نه وعلااع 

.25م تعطأه عط نز ععلمم 


5 عط ,17171121501 177111855 لح 
ع6 10 أعونامه0ن) كلطا لعكنادهء علقط ماأعتعط 
10 2819265 علالأععم5ع7 «أعطا مز لعمعزد 
(1) م00 عمتمتماعء لإأعدم طاعدء ,عنوء 1امسل 
5ع/ 300 'إ02 ع8 01 5ه 1معرعطا لزممه 

11 م5101 لمتعرعط )5 


011 
أم لاع 01 ع الأطنامع]1 12م 


)020002 0 


520606055 


المبحث الثالث 
عقد المقاولة من الباطن 


أولا : مفهوم وأركان عقد المقاولة من الباطن 


عقد المقاولة من الباطن هو عقد يسند فيه المقاول تنفيذ العمل المكلف بإنجازه؛ فى جملته 
أو في جزء منه؛ء إلى مقاول من الباطن. وتتوقف صحة عقد المقاولة من الباطن على تحقق 
#رطين اسانيية: هيا(" 
١-ألا‏ يكون هناك شرط في العقد على غير ذلك. 
١-ألا‏ يكون العمل محل العقد يفترض فيه الاعتماد على الكفاءة الشخصية للمقاول 
الأصلى. 


ويعرّف مصطالح "المقاولة من الباطن" 505201215321198 في الدليل القانوني للجنة 
اليونسترال (لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي) بشأن صياغة العقود الدولية لإنشاء 
الأعمال الصناعية لسنة ١58/8‏ بأنه: 


استخدام المقاول لطرف آخر غير أطراف ,ع10نان كلط هذ لعذنا 35 ,ع لتاعةنادمءطناك 
العقد لتنفيذ بعض التزامات المقاول بموجب ع85) لإا ]6283280672 ع6) 10 5أعاع] 
عقد الأشغال نيابة عن المقاول7). عم 0 موذرعم قلطا 2 01 #ماعهتاممء 
01 لتقامعء 1ماأعةتاطمء عطا 2ه القطعط ره 

عطا 7ع020 ك5مم ادع تآطه 1*5ماع 3 ممه عطا 

عه امه 15 مدا 


وكقاعدة عامة». يعتبر المقاول لحل بعر عن فك المقاول من الباطن أمام رب 
العمل وفقا لأغلب القوانين العربية؟” '. ومع ذلك. نص القانون المدني المصري في المادة 
(15577') على أن من حق المقاول من الباطن؛ والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول 
الأصلي في تنفيذ العمل؛ مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مدينا به 
للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى 


1 انطر المادة من الفانون المدني المصري. 


6 عط مه! ماع ه مهمه 101602110021 منا وماألططقل مه علأناو أجوع ٠‏ ,اذ8 | انلانا 
5 .لأاولة روموأتوءناطنه لأنا : 52أذناظ ,5ا هلا |51113لال2! أ0 نمأأعنا ]605 
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)5( د. محمد ماجد محمود. د 
القاهرة: دار النهضة العربية. 6817 ص 00 
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وتعتبر علاقة المقاول الأصلي مع المقاول من الباطن علاقة مباشرة» بينما تعتبر علاقة 
رب العمل مع المقاول من الباطن علاقة غير مباشرة؛» ومن ثم فإنه لا يجوز لرب العمل أن 
يطلب مباشرة من المقاول من الباطن إنجاز العمل وتسليمه إليه» وإنما يكون ذلك بمقتضى 
دعوى غير مباشرة يباشرها باسم المقاول(". 


ثانيا: قولعد صياغة عقد المقاولة من الباطن طبقا لعقد الإنشاءات الدولي'" 


فيما بلي أهم المبادئ التي يجب أن يتضمنها عقد المقاولة من الباطن طبقا لما جاء في 
الدليل القانوني لليونسترال بشأن صياغة عقد الإنشاءات الدولي: 


١-يفضل‏ أن يتضمن العقد أحكاما بشأن النطاق المسموح به للتعاقد من الباطن؛ وكذلك كيفيه 
اختيار المقاولين من الباطن وغير ذلك من مجالات المقاولة من الباطن. ومن الأفضل أن 
يحدد العقد التزامات المقاول موضوع هذه الأحكام (الفقرات .)4-١‏ 


١5-نظرا‏ لأنه لا توجد أية علاقة قانونية بين المشترى والمقاول من الباطن في ظل العديد من 
النظم القانونية» لذلك ينصح بأن يتضمن عقد الأشغال آثارا معينة تترتب على هذا الوضع 
(الفقرات 5-8). 


'"؟-في حالات معينه؛» يجوز أن يحظر العقد على المقاول التعاقد من الباطن لأداء بعض أو 
كل التزاماته (الفقرتين 1-8). 


4-فيما يتعلق باختيار المقاولين من الباطن» يجوز للاطراف الاتفاق على أحد خيارين 
أساسيين؛ هما: إما أن يختار المقاول المقاولين من الباطن بمفردهء أو أن يشترك المشترى 
معه في اختيارهم (الفقرات .)55-1١١‏ 


5-من المستحسنء, بقدر الإمكان» أن يتفق الأطراف على المقاولين من الباطن قبل الدخول 
في عقد الأشغال ويجوز تحديد أسماء المقاولين من الباطن فى العقد لتفادى حدوث أي 
نزاع حول اختيارهم. ويجوز أيضا للطرفين؛ بدلا من ذلكء الاتفاق على قائمة بأسماء 
المقاولين من الباطن المحتملين المقبولين لكليهما الذين سيتم اختيار المقاولين من الباطن 
من بينهم (الفقرتين .)١5-1١77‏ 


)1( المرجع السابقء ص لاه ؟". 


)١(‏ عط عم] كأمضاممه أوممنتم معام هنا و0اللمةل نه علأناو أجوع ٠‏ ب امقطراعلانا 
.لظ لمق ,كمه نأجءعناطر5 لآانا : ونأوزام 015لا /51212نلم] أن وتاء اولمع 
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1-إذا كان العقد ينص على أن يتم اختيار المقاولين من الباطن بمشاركة المشترى بعد إبرام 
العقد (الفقرة 2)١©‏ يجوز إعطاء المشترى حق الاعتراض المعقول على المقاول من 
الباطن (الفقرات .)١9-١7‏ أو الزام المقاول باستخدام إحدى الشركات التي رشحها 
المشترى - كمقاول من الباطن مع مراعاة حق المقاول في الاعتراض على الشركة 
لأسباب محدده (الفقرات .)١51-٠7١‏ ويجب توخى الحذر في استخدام نظام الترشيح هذاء 
وكذلك الإدراك الكامل للإجراءات التي يتضمنهاء والأحكام التعاقدية وآثارها (الفقرة ؟؟). 
وفي جميع الأحوال. ينبغي على الطرفين الاتفاق على إجراءات سريعة للتعامل مع 
الخلافات بينهما فيما يتعلق باستخدام المقاول من الباطن (الفقرات .)١2:1١4.55‏ 


٠"-يجوز‏ للطرفين الاتفاق على أن استخدام المقاول من الباطن لمقاول آخر من الباطن لأداء 
أي التزام من الالتزامات التي تقع على عاتق المقاول الأصلي بموجب عقد الأشغال. لا 
يقلل مسئولية المقاول الأصلي عن الإخلال بذلك الالتزام أو يعفيه من هذه المسئولية. 
(الفقرة 77). ويجوز أيضا أن ينص العقد على أن يقوم المقاول بتعويض المشترى عن 
الخسائر التي تترتب على أية أضرار يسببها المقاول من الباطن لأملاك المشترى أو تنتج 
عن الالتزامات التي يتحملها المشترى قبل الغير نتيجة لأفعال أو تقصير المقاول من 
الباطن بقدر ما يكون المقاول مسئولا أمام المشترى لو أن هذه الخسائر قد نتجت عن 
تصرف المقاول أو تقصيره هو نفسه. ويمكن للطرفينء بدلا من ذلكء الإتفاق على ترك 
هذه الأمور لتتم تسويتها وفقا للقانون واجب التطبيق (الفقرة 4"). 


-في بعض المواقفء قد يرغب المشترى في أن يتعهد المقاول من الباطن بالتزامات معينه 
نحوه. وقد يرغب أيضا في أن تتاح له القدرة على الرجوع على المقاول من الباطن 
مباشرة إذا أخل بهذه الالتزامات. وقد يرغب الطرفان في تضمين عقد الأشغال ألية معينة 
لتحقيق ذلك (الفقرات من 19١حتى .)"١‏ 


9-قد يرغب الطرفان في أن يفوض عقد الأشغال المشترى في أن يدفع مستحقات المقاول من 
الباطن مباشرة اليه ويسترد من المقاول المبالغ المدفوعة. أو تقيد هذه المدفوعات دينا 
عليه اذا لم يدفعها (الفقرات “9؟-55). وكذلك قد يرغب الطرفان في أن ينص العقد على 
التعاون والاتصال بين المشترى والمقاول من الباطن (الفقرتين ©؟51-5). 


٠-من‏ المستحسن أن تكون أحكام عقد المقاولة من الباطن متوافقة مع أحكام عقد الأعمال 
(الفقرة 317). 
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كالقا ينو خوعقة :مقاولة مي الناظن' 


-١ 


الاصلي مع أي حكم من أحكام ![5[8 غعدمامهمطنة علط 1ه كمم لد تامهم عطا 
هذا العقد تكون الغلبة لاحكام هذا 250001 
العقد. 
بدء وإتمام العمل لأللهش '11/111171 0011131111 .2 
.7011 1 001211110137 
يوافق المقاول من الباطن بموجب. ,5عع7ع2 لإطعرعط 8ماءة7ادمءط نك عط 
هذا العقد على أن يبدأ العمل في تعاقة كلامل عملدعلوء (5) ع1 ملتطاتير 
الموقع ع النقاط التي يحددها ت] ,:م0]ع0:2م0©) بزط 1760نامم 0و عماءط 
المقاول - في غضون خمسة أيام «اعناة )2 10ع65 عطا صل علدرمنت عع معصسرمء 
شمسية من إخطار المقاول له /إ33م ؟ماع0050,2) ' غطا 35 كأطضلامم 
بذلك - وان يستمر بجد في تنفيذ بإأادتع1[أل عتاسصناصممء مغ لصد عأدوو زوءل 
اعدت هذا النمودج شركة .0 .104 * الأمريكية العاملة في مشروعات الصرف الصحي في مصرء وإلتي 


تنفيذ العمل 
يقدم المقاول من الباطن كل المواد 
والتوريدات والمعدات فيما عدا ما 
ينص عليه العقد خلافا لذلكء» 
ويؤدى كل الإشراف والعمل 
المطلوب لإنهاء العمل المذكور 
طبقا لكل أحكام العقد الأصني بين 
الطرف الأصيل والمقاول وكل 
المواصفات والمخططات المشار 
إليها فيه بقدر انطباقها على عمل 
المقاول من الباطن» وتشكل كل 
هذه الأحكام والمواصفات 
والمخططات ت في مجملها جزءا من 

هذا العقد. ويدم تنفيد هذا ل 
بتوجيه من المقاول . ومهندس 


تتبع .ديئة المعونة الأمريكية “ ناام'. وتتعامل الهيئة بهدا اننمو دج 


000 
اا ماري 


ع ذركات مصرية. 


.211011411100101 .1 
أله طكتصصئط لأقطد «مئء72أممعطنك مطل 
ألاع0ماتاوع لطهت 5ع1[ممنذ ‏ ,كلممعامم 


20 0ع10110م لأعععط عواللتتعطاه 25 أمععاء 
01 220 7715102ع2 511 ألد لطتملرعم القطد 
40 عط 01 لماع أمصرمء عط +10 لع تباوع 
5 ©65ا 311 اننا م1033مع20 تن عأدمننا 
عطا مععشاعط أعدئممت لجماع 02 عطا آأه 
أأدت مضه 6ماع2امه0) عط لسة لمماعماتم 
0) 0عمعاع؟: كسصهام مضه ك5مملادء[]أععم؟ 
مإ لإأممة لإاعطا أقطا أصعاكء عط ما مزأعمعم) 
31 لاعتطبة 01 211 0/011 015غع12ممءط ناك 
51 قلطا 01 عدم 2 علهمر لاطعرعط 
معطا معدن لعصمضملمعم عط القطة 16:ه/ا طاأعناك 
عطا 01 صمناع5!2 21د عط مغ لصة وملعم ]أل 
تلعع اعمط 5'لومأعصمط عط لسة ماع مم00 
مل عانأهأمعوع مع 20 رمطانه تعطاه للد 2ه 
01 م1510لا20م لاله ]1 .رمم 52310 01 عوتقطء 
العاكأكطم0م1 5أ النامه0ن) الملع 0 عط 
2824 لعطئاذ كلط) 97 1لوأكالامام نلقهة لاغت؟ 


مع الشر كات الأمريكية ! التي تتعاقد من 


العمل وإنهاء كل العمل المذكور 
بالكامل بما يحوز رضاء المقاول 
والطرف الأصيل وفقا للبرنامج 
الإنشائي للمقاول. 


*- التأخيرات 

لا يحق للمقاول من الباطن مد 

فترة أداء وإتمام العمل الا وفقا 
لعفد المقاونة من الباطن فقط 
وطبقا لنفس شروط العقد الأصلي 
وحسب المذدى الفعلي الذي يسمح 
به الطرف الأصيل أو ممثليه 
للمقاول. بموجب شروط العقد 
الافلي: نولا -يكون “المقاوك 
مسئول' أمام المقاول من الباطن 
عن تاخير عمل المقاول من 
الباطن نتيجة لعمل أو إهمال أو 
تقصير من الطرف الأصيل أو 
المقاول أو المهندسين المعماريين 
أو بسبب اي ظروف تسبب أو 
أسهم فيها المقاول من الباطن على 
أنه مع ذلك - بغض النظر عن 
أي شيء آخر منصوص عليه في 
هذا العقد - يكون المقاول مسنو ل“ 
امام المقاول من الباطن عن 
الاضرار التي يتكبدها المقاول من 
الباطن نتيجة لأي أعمال أو 
تقصير فى أعمال من جانب 
الطرف الأصيل يؤدى إلى تأخير 
أو تعليق عمل المقاول من الباطن 
إلا بقدر ما يكون الطرف الأصيل 
مسئولا عن الأضرار ويدفع 
بالفعل للمقاول قيمة هذه 
الأضرارء على أنه من المفهوم 
بوضوح أن الالتزام الوحيد 
للمقاول (زاء* المقاول :مخ" الباطن 
بموجب هذا الحكم هو أن ينقل إلى 


المبحث الثالث: عقد مقاولة من الباطن ممم 


0 لمهة أمعتعطا ععمممسضملمعم عطا دا 
عطا مإ علعونت 5210 1ل عاعأامممه لايم 
250 ؟ماع2تادهئ) عط 01 صمن1اع ج5215 
عطا طاات ععمهل1معع2 15 لأومإعصائط 

.ع انالعطء؟5 2511م 01*5غ]ع0003) 


]11 .ذ3 
لعلأنامعء ع6 الأقطد #ماعهناممعط ناد عذال" 
101 10( 01 01[كصضعالاع طنج 0) 
عطا ع0اعا[مصم لصضهة 125للم عم 
عطا ©0) غ27ناكالام لإ[مه ‏ غ11مبنا 
علنة5ذ عطا ممتنا 320 أعمناصمعطناد 
عطا 0 5ترن)للصمه لصضة كطتتمع) 
اا ما لزأمه مه .أع امهم ) امتاع 011 
عد © [عنناواتلدج لاالقنااعة أالرعالاء 
)1 ع0 لوماعمءط عطا لإ6 “ماعو مم0 
01 كطعا عط معنا ,5ع/ا0)1]ماعدع]مع] 
عط 1‏ غ6إعهامم) أهملع 02‏ عطا 
عطا ما عاطدنا عط أمم الهطة «ماعو ممت 
عطا ه0) لإواعل +10 5م60غع22م0ءطناك 
باع لامة لإ6 01[16/طا 015]ع6602]12لاذ 
الومتعملط عط 06 السوأعل 0 ,أععاعءر 
0ه 08 كأععالطء27 01 .1مأع12امم) 
5 الاق 01 ]الامحع060 
عطا لاط ©) لناناط امم 0,8 لعكلاقه 
0 الل بر ل 1ك 
عذات عمتطالاصنت عماللصماكط) امم 
عط أهط) ‏ بماعععط ‏ [أعصلماممء 
عط ما عأاطدنا ع6 الاد ,ماعو نمم 
عطا وععمصحهل عط ,ه10 «ماأعةناممءطناك 
01 األنادع: 2 كن 5تناعم1 7ماع3أممءطلاك 
عط لاط باع مإ 5ع1ناللة1 08 ,كاعة لامج 
لمعمكناك عه لإقاعل طعتطنت ألمأعص كط 
لزآمه غناط ,اعونت ؟* ماع اممعطناذ عطا 
عاطدنا 5 لومتعصقط عطا امعاءاء عط 6) 
عط نادم لااادساعة لقة ,كعع فصقل ه10 
)1 رومع لكل طعناك 101 608380107 
عطا غقطا لمماجع4نانا لاأودع امت عدماء6 
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الطرف الأصيل أي مطالبات 
للمقاول من الباطن عن أضرار أو 
تأخيرات تسبب فيها الطرف 
الأصيل. وأن يدفع إلى المقاول 
من الباطن أي مبالغ يدفعها 
الطرف الأصديل الى المقاول لنيجة 
لمطالبة المقاول من الباطن بقيمة 
الأضرار أو التأخيرات التي تسبب 
الطرف الأصيل في حدوثها. 
ويجب على المقاول من الباطن أن 
يدرك أن حدوث تأخيرات في 


إنهاء المشروع أمر ممكن. 


التعويضات عن التأخير في إتمام 
الاعمال 

من المتفق عليه بوضوح أن المواعيد 
المحددة في العقد ركن أساسي منه 
ولابد من مراعاتها ويوافق المقاول 
من الباطن على تنفيذ العمل في 
غضون الوقت وبالطريقة المحددة أو 
في غضون فترة التمديدات التي قد 
تمنح ويكون المقاول من الباطن 
مسئولا عن أية أضرار يتكبدها 
المقاول بسبب عدم قيام المقاول من 
الباطن بتنفيذ العمل في غضون الفترة 
المحددة في هذا العقد بما فى ذلك 
على سبيل. العثال. لا الحصسر: ذلك 
الجزء من التعويضات المتفق عليها 
التي يفررها الطرف الاصيل ا ضيد 
المقاول عن اي تأخير يجد المقاول 
أنه يرجع إلى تأخر المفاول من 
الباطن في التنفيذ. 


إنهاء العقد بسيب التقصير 
إذا عجز المقاول من الباطن عن 
بدء العمل في غضون الفترة 


5 002152105) عطا ممندع تاطه /زآمه 
كلطا *#ع 020‏ 58ماع0:2ممءط 50‏ )ا 
عطا ما 08 55م ها 15 2نأكألامام 
561 كلرتقكء نؤصة لأومأعموط 
لع5نلد»ء 5ل/إ3اع0 01 5ع03:5028 1018 كقط 
غطا لهم م ل0صهة ملممتعممط برط 
علطلا 2200101215 لاه ماع 2 أضمء طناك 
21107 عط مغ 5/اهم لومأعملءط عا 
5 هط 01 االلاوءع1 2 05 
50 5لإ13[ع0 01 0212865 101 لتازلوآء 
0ط ن5 عط .لومزعملرط عط بوط 
ما 5لإة1[ع0 أهطا ععوللكج عط للتامطة 


35 أعع(10م عطا 01 طماع[م طم 
011 
]ا لاخاناط خ1"01 241314215 .4 
.0)011202111101) 


01 15 عمطلا أهطا لععمعمه لإأووع1م<ه 15 )آ 
20 ,أعدعاصمعطنادك علطا 1ه ععوعووه علا 
عطا مكعم م1 5عع1م2 5062011122101 
ع0 م1 220 عدون عط لمتطازس عاترميد 
ع2 عطا متطاالا ده ملع 1أععم؟ اع ممممر 
ع5 /إ18 25 2(5ن(وصعالاع طعيردو ]0 
ع6 األأقط5 7ماعةاممعط نك له ,لعأضواع 
0 0ععع ]اناو 5ع ع تمسهل نزمه 15 غ61ج1][ 
01 عتنالله1 ها علتال ‏ م00:20 
12/011 ع1 لمعم 0 ماع32 رمع طناك 
بللأعقاعط 0ع1أاععم5 عدن عط متطاتبن 
)هط 0) لعاء1تاوع1 أ00 أناط ع سلتلساعما 
02100825 ل0ع0ل1ناونا 01 101نم 
عطا لام 1ماع2ام00) أكملدع28 0م6ا1رء255 
5ه 7100عم لإ2اعل تاعناد غ10 ,لوم تعملءط 
0 عأطماتاط لمعنه 15 كلم #ماعهنوده0) 

5105201172 1]015 1216 111211 


.انان "11 1"015 1114111411011 . 
0) الة1 القطد لمعه ناموعءطنك عط 11 
عطا متطاات كاروب عط م 7عصتمرمهء 
14 عاأناء105م 10 01 ,عمنا لعلاععمة 


المحددة أو عن الاستمرار في أداء 
العمل المذكور بعدد كاف من 
الغغال.والفعدات- عتما أنهائه 
في غضون الفترة المحددة في هذا 
العقد أو حسبما يكون ذلك مطلوبا 
وفقا لبرنامج عمل متفق عليه أو 
عن الأداء بطريقة أمنة أو لم يلتزم 
بأي حكم جوهري من أحكام هذا 
العقد. أو إذا كتازل" المقاول “من 
الباطن للغير عن شيء يتعلق بهذا 
العقد. يجوز للمقاول ان يختار بين 
اعطاء إخطار كتابي بهدا التقصير 
يحدد فيه التقصير وإذا لم يتحرك 
المقاول من الباطن لعلاج تقصيره 
طبقا للإخطار في غضون فترة 
اثنين وسبعين ساعة من تلقيه 
الإخطار يكون للمقاول عندئذ 


كامل: الشلطة” والضساتحية دوت 
اتخاذ إجراءات قانونية ودون 


مخالفة هذ ان التق لحن التتكفال 
العمل من أيدي المقاول من الباطن 
واكماله بأجهزته الذاتية» أو أن 
يتعاقد مع أطراف أخرى لإتمام 
العفل ار يتك من القداندر خا واه 
ضروريا من وجهة نظره لإتمامه 


بما فيى ذلك استخدام معدات 
المقاول من الباطن ووحداته 
لاحي ٠‏ ولتشتهاته . الأخرى 
الموجودة في العمل. 


ولا يعد استلام المقاول للعمل أو 
اتمامه بمواجب شروط هذا الحكم 
بمثابة مصادرة لحقه في استرداد 
تعويظتات من :المقاول من الباطن 
أو من ضامن المقاول من الباطن 
بسبب عجزه عن إتمامه أو بسبب 
تأخره في أتمامه. 


المبحث الثالث: عقد مقاولة من الباطن ىمرم 


الاعلء 1 أناك ‏ طأاننا لإأ5نامنامااصمء ع[رمبن 
15 ع1تاكلع 0غ 1011م أناوء 2120 لاع لاقمب 
متعدعط عمطلا عط متطائيد مملعء[مصمم 
35 05 ,1017اع[ممرمهت 105 ل0ج1اع6م؟ 
5 [019منا 0عع387 مه لاط ل0ت15ناوع1 
521 23 18 0113لرعم 0غ 08 ,ع][نالعطءة5 
ل321 طااند لاأمصدمكه م 12115 01 ,تع لمومر 
بأع2]152م0ع طناك كلطا 01 101/15107م 1262121 
0 5ع12021 05اع7012مءطناذك ‏ +[ 01 
عطا بأعةاممعطتادك كلطا 01 المعلرلع أووة 
0 ع20]16 علااع ما اأععماء نزهمر اماع ة م60 
عط ع مالإلاععم؟ ,الناهق1ع0 طعناد 01 عمتاترر 
للطاانلا ,1ماع112لمعط لك عط 11 200 ,عطيدد 
111 5آتامط 0للاا-لإأمعلاء5 01 27300عم 2 
امه اأقطد ,عع0)مم طعندو +0 )ماعععر 
0غ طاانتاعقعط) ععمهل2مءع2 مأ لعععمام 
م0 عطا سعط ,اانواعل 15 عتنء 
/ا011طأناة 200 ععللامم [آن؟ عنتقط اأقطد 
أنامط)1/زا 320 20[ 01 5وعع10م أنامط ]ابا 
عطا علدا 0غ بأعةناممءعطناك خلطا عن 1012لا 
عط) 01 أناه علزملا عط 01 2ض1أناعع5م1م 
لض 5مع252معط ناك عغطا 01 كلصقط 
07 ,10165 011/1 1]5 طأل/زا )1 عاعامتامء 
15 1015 5ع3111م ععطأه طأاللا أع هامرم 


تعطا0 لاعلادك عكنا 01 ,كسل)اع[م لام 
5 “01]12001) عط 185 25 5ع1ناكوع1 
15 101 لإ1نذوع 60‏ 212 12101م0 


عط 01 عذنا عطا عمتلناعما ,ممل)ءامصسم 
01 لإأقعم50م أعطاه عصة أمهام ,امعصرماناوء 
3/011 عطا ننه رماع 2 امم ءطناك عط 


!نونظ عط 01 ع0 عسمتله) عط لاط معط نرعلح 
601035 18 ,لرمأأعامطرمء 1)5 لاط رمم 
للقط؟ ,لوأذألا10م علطا 01 كملعا عط طازين 
اع لامعع1 نإ اطع أ كاز الع ]ه10 "أماعه امم عطا 
0 1ما]ع2)ضممعطناك عطا (لروطا كعع فصل 
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تاأعناك ط[ لإهاعل إن] ع0 عاع1م77مه ما 

)1م 1م00 
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وإذا كانت المصاريف التي تكبدها 
المقاول في استلام العمل وإتمامه 
أقل من المبلغ الذي كان سيستحق 
الدفع بموجب هذا العقد في حالة 
اتمام العمل المذكور من جانب 
المقاول من الباطنء؛ فإن المقاول 
من الباطن يستحق الفرق. وفي 
حالة تجاوز هذه المصاريف للمبلغ 
المذكورء يكون المقاول من الباطن 
وضامنه مسئولان إزاء المقاول 
عن قيمة هذه الزيادة. 


وعند تسلم المقاول للعمل حسيما 
هو منصوص عليه فى هذه المادة 
فإنه لن يتم دفع أي مبلغ آخر 
للمقاول من الباطن لحين إتمام 
العمل وتحجز أي أموال مستحقة 
أو قد تصبح مستحقة للمقاول من 
الباطن ويجوز إنفاقها من جانب 
المقاول لدفع مبالغ للعمال والمواد 
والتوريدات والمعدات المستخدمة 
في استكمال العمل ولدفع 
مصاريف->ح ايجار المعدات 
المستخدمة فيه ولدفع أي تكاليف 
إضافية للمقاول لإكمال العمل 
المذكور. 


ويعتبر الإنهاء غير الصحيح للعقد 


التقصير بمثابة إنهاء 
للمصلحة الذاتية. 


الإنهاء لمصلحة ذاتية 


يجوز للمقاول بموجب اخطار 
مدته يومين إنهاء هذا العقد كليا أو 
جزنيا عندما يرى أن هذا الإنهاء 
هوا أفضل. شىء لمصلحته. 
يعواض المقاول هن البنطن عن 
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ولام من ,كلمعاهطط مط[ 01 كامعمالزهم 
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عأحطنت 15 )20 7أرمعطا ناك كلطا عأو ص0 اتوع)ا 
0115105 الت معطننا اكوم نز ره 
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التكلفة المعقولة لكل العمل المنفذ 
أو المواد المقدمة بما في ذلك 
الربح المعقول عن ذلك العمل 
وتلك الموادء ولكنه لا يتلقى أي 
ربح عن العمل غير المنفد. وفي 
جميع الأحوال لا يتجاوز إجمالي 
المبلغ المدفوع للمقاول من الباطن 
ثمن عقد المقاولة من الباطن. 


٠-التغييرات‏ في العقد 


الضامنين للمقاول من الباطن؛ 
إاجراء تغييرات بالإضافة والحذف 
للعمل المطلوب تنفيذه بموجب هذا 
العقد. ويواصل المقاول من 
الباطن فورا تنفيذ هذا العقد حسب 
التغييرات التي أدخلت عليه. ويتم 
الاتفاق كتابيا بين أطراف هذا 
العقد على أي زيادة أو نقص فى 
كم هذا الشقد. تنك عن مدل هذه 
التغييرات. ويجب أن نتم أية 
مطالبة بتعديل ثمن هذا العقد أو 
القسم كتابيا في غضون عشرة أيام 
من ناريت المطالبة باجراء هذه 
التغييرات. ويتم تعديل ثمن عقد 
المقاولة من الباطن ووقت التنفيد 
وفقا لهذه التغييرات بما يحفق 
العدل. مع مراعاة أني نصوص 
واجبة التطبيق للعقد الأاصلي. 


لع552عمطرمه ع5 [[آأنا ماع32 مءط ناك 
1ن0/ة 211 01 أذ5مء 2616مهكدع؟ عط 101 
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6 )2011م ع2502261ع7 2 178ل نالعا 
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“20211 1111 111 كط ع) 11410 ) .7 
لاط 110 لاله ]3 /[202 21012 2امه00) عطل 
:011520101 01 ترعلعره ‏ («ع]ارنن 
انام ط] انلا 220 .)2 أمعوعرمع؟ لع12مطاناد 
.65 اناد 66021261015ناك عطا 0 م7016 
لصه ها 20015005 ,مز كععمقطء علدمر 
عط 0 ما عطا لزرمع1 10205ؤو5ألن 
20 ماع72 ضممعطناذ كلطا معنا لعرره لمعم 
لالأممرمعم القطد 7ماع2اتضمعط ناك عط 
دنطا 01 ععمفمضم لمعم عطا طغلد لعععمام 
لامثظ .لععمقطء 50 25 غع152ممءطناك 
عطا ‏ هطل عكودعرعع 0‏ 08 عكووعكمرا 
طعناو لصهك؟ عص نا اتاوعم ععهم أع12أممءطناك 
مآ ظهممنا لعععع2 ع6 أأقطد د5عع مف 
لامث .ماأعتعط 50165دم عط لاط 6105لا 
عطغ 01 26ع5]72نا 20‏ 101 زلوان 
107 عمل 0ن عع11م )0]720عطاك 
أكلاطم (لاعع5 كلطا "لعلصنا ممه 1رعم 
حلنلن صعا سمتطالطظ عملاتنط مأ علوم عم 
عنة كعنممك طعناد عنهقل عطا ترما 
ممه ععرم أعدامم طناك عط .لعرعلره 
عط المطد ععمومضمتعم 108 علا 
لامة أ أقناون20 مه لعأكنازلج /إلطمااناوء 
لامه ‏ ه]) انن(طلاك ,ك5ععصفطن طناك 
امك 0 عط أن عصوزوائامم عأحادءزاممة 

0011 


ين الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


/-المطالبات عن العمل الإضافي أو 7501212 5750114 1012 0141315 .8 


الأضرار 

يدفع المقاول قيمة العمل الإضافي 
المنفذ والمواد الإضافية المقدمة 
من المقاول من الباطن بموجب 
تفويض كتابي من مهندس الطرف 
من الباطن عن عمل إضافي 
ومواد إضافية غير صادر بها 
نفويض على هذا النحوء أو عن 
اضرار من اي نوع ايا كان تعتبر 
قد تم التنازل عنها من المقاول من 
الباطن ما لم يتم إخطار المقاول 
كتابيا بذلك في غضون عشرة أيام 


ومن المفهوم والمتفق2 عليه 
بوضوح من جانب المقاول من 
الباطن أن هذا العقد قد تم نظير 
المبلغ المذكور في العقد وأن 
المقاول من الباطن قد عاين 
المعاينة التامة النافية للجهالة 
طبيعة وموقع العمل.ء وطبيعة 
وكمية ونوع المواد التي سيتم 
الوفاء بهاء وطبيعة ونوع وكمية 
المعدات المطلوبة أثناء استمرار 
تنفيذ العملء والموقع والظروف 
وغير ذلك من المسائل التي يمكن 
أن تؤثر بأي طريقة على العمل 
اتفاق شفوي مع اي وكيل» سواء 
قبل أو بعد تحرير هذا العقد» على 
الشروط أو الالتزامات الواردة في 
هذا العقد أو يؤدى إلى تعديلهاء 
ويعتبر هذا العقد بشكل نهائي 
شاملة ومعبرا عن كل الشروط 


01 0 

وكاناء ع1 /قهم 2/111 بماع م00 عط 
كل عاق لصة لعمصمطأمعم مب 
01أع13اممعط1اذ عطأا ‏ لاط لع52 متتل 
عطا لاط 2101011226105 ع1 علدنا 
أ معطلا 0صج 25 ,عع رزعدء 5' لوم زعوعط 
.أومأعصصطظ عطا لاط عه عمعطا 10هم 15 
101 01152101عط1ا5 عط 01 ستمكء نزخ 
50 ]20 27315ع]2م لصة 2021 خنابرء 
لام 01 5ع28 لهل 107 08 .لع0212 ألا 
لعصمععل ع5 القطد ؟عناء12]50آ128 2301 
5 510156011753105 الا لع/الوزا 
عط رمعلازع 15 لمع7عط) ع20116 رمألا 
علا 7ع]ة 5/إ02 عا متطتال ماعو م00 
11 115 01 0216 


0عع281 3520 70615000نا لإلاعص أئلل 15 خآ 
]52017112 قلطا أقطا رماعة)ممعطباك نز6 
متعععط ممنوععل1كممه عط ع1 20304 ذا 
ركه 2101 1أضمعط ناك عط أهط؟ 320 ,لعتصهد 
ما كه ااعخصطاط 520151160 ,2100 تمده بز 
بع1نه0ك1ا عط 01 مملنوعه1 0د عتناغهم عط 
01 لملا لسضة /خ0أمةنان معأعمتمط عطا 


عط .لعتعام بامعمء عط هم) كالمتترعاجمط 
أ الز25)16نانو ‏ للة لملطا ,اعإعمتقطء 
عط 125]نال ‏ 0عل0عع 5‏ أتلعلمم][نالعء 


2101 عط) ب لزم/ز عط 01 نه أأناعع05ام 
طعلط/1ا 15ع]]22 ععطأه 0ص كمملن6تلمم 
علت0/ظ عغطا أعه211 تع مممطر لاله مل مده 
لقطمعلا هل8 أعونوممعطيك ولط ععلرنا 
أقطالء الرع28 الاضة طاذبنا اعمرعع7ع28 
دلطا 01 صمناناعععيع معطا ععقع ع0 عجم]عا 
لاه 200113 ننه اأعع311 القطة أعة تاروع طناك 
اللع615 06118211085 01 كطترع) عط) 01 
ع6 القطة أعمناصمء قلطا لصة لعمتقاممء 
58 358 ل0ع2ع10ذممهء /([ع/ زو نااعممه 
مه كصة؛ عط 01 !21 عدتووعرمعرء 200 
65 ع6 لاط زهمنا أمعع382 11015ل1مء 


المتفق عليها بين أطرافه. ولا 
تعتبر أي تغييرات أو تعديلات 
لأي شروط صحيحة أو منتجه 
لأي أثر ما لم تكن مكتوبة وموقعا 
عليها من أطراف هذا العقد. 


9 - تسوية الخلافات 


في حالة حدوث أي نزاعات بين 
المقاول من الباطن والمقاول؛ 
رافق عقارق من الناطن تلن إن 
يكون ملزما أمام المقاول بنفس 
مدى التزام المقاول أمام الطرف 
الأصيل سواءه بشروط العقد 
الأصلي أو بأني قرارات أو أحكام 


ومن المتفق عليه أنه في حالة 
احتواء العقد الأصلي على نص 
يجوز بموجبه تسوية المطالبات 
بموجب اجراء إداري أو بموجب 
التحكيم فإنه بالنسبة لأيه مطالبات 
من المقاول من الباطن عن أو 
أعمال أو تقصير من 
الطرف الاصيل أو المهندس التابع 
نك أو “والنمينة» لمطالبات: الظرف 
الأصيل ضيد المقاول نتيجة 
لاسباب أو فيما يتعلق بأسباب 
يعتبر المقاول من الباطن مسئولا 
عنها - يشترك المقاول من الباطن 
في نتائج هذا الاجراء الاداري أو 
والمقاول ويكون ملزما بهذه 
النتائج. ويكون للمقاول الحق في 
عرض هذه المطالبات نيابة عن 
المقاول من الباطن على أن يكون 
المقاول من الباطن رغم ذلك 


المبحث الثالث: عقد مقاولة من الباطن ومم 


01 2]5ع25062019 ,كعم ققطء حلط .مإعععط 
015 كطلكمع] لأعنادك 01 5قن0[انء100111 
لامة 1ه ع0 111لا ع6 القطد كصمل)تلصمء 
200 عمأغمة ها لععتلع: ذوع[اصنا )عع]]ء 

.ماعع 65 )دم عط لإ6 لعرعاد 


9٠. 511111111071 01" 

.10101101101111ظ021211) 
عطا رععنتااعط دعالام15ل ناه 01 عك3ء 1آ 
017اع152م0) عطا لصة ماع12 ممع ط لاك 
لضنامط ع6 0) 5ععقع2 05غع2052م0ءط1لاك 
المعالاء عطرود عطا مغ 1م0012 0) 
0 ل7لنال0ط 15 002]12005) أوطا 
عطا 01 كلمعا عطا لاط طغوط اأومتعماءط 
20 لاضة لإ6 220 أعو نمم ل2رراع 011 
5 015 ولوزواءع0 31 
0ن عرعطا ععودا 


عطا أمعلاء عطا مز أهطا لععع2 15 )1 
2ه 0203185 أع3امه0) [تمزع0,1) 
ع6 /[103 كلقلقاء لإطأعرعطنةا 101/15102م 
07ع11215]5211ل20 صه ععل20نا ل760أموع 
5 ع1 .2102 1)لطئد لاط "زه عرنالع10م 
17 511501612]01 01 121125أء /[32 0) 
5 ]0 5أ20 01 ]20201011 01 01 
01 عع قاع مط كلط 0 لوماعملءطظ عط 1ه 
أكطلدع2 لأومإأعماءظ عطا 01 كسلتماء ما 35 
01 ,01 انان 5128لكن 7ماع2 ممت عطا 
عطا طعتطنتا ه10 كعذنوهء ,0غ لعانواع] 
عط .علط أكصممدع؟ 15 +ماع1]2مءطلاك 
0 عأمم نعم للد «ماعنناضمءطناك 
نك أن كلاأناكك؟ عط) لام لصياهحا عط للك 
01 انالءن10م عا لان اطاط لاله 
له المتعمئط معع اع ملعن الطتة 
حفط المطى عمأعدهامهمن) .لماعم امم 
كطلقكء طننك اأمعوعمم ما وملامه عط 
بلاط مأأوطعط 1721015 رمعطناك ومملنا 
مح اأعطامعرعم ‏ القطد «ماعهاممعلاناك 


4 الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


مكو 5 سنت لية اكافلة عن اغذان 
هذه المطالبات» «ويتحمن كل 
مصاريفها بما فى ذلك أتعاب 
اليكاماة. ١‏ 


يكون المقاول من الباطن ملزما 
بكل الأحكام التى تصدر تنفيذا 
لنضن. هذه المناذة بقضى ‏ النظن عن 
عجره أو رفضه المشاركة فيهاء 
ويوافق على أنه سيوقف أو لن 
يتخذ اي إجراء آخر أو اجراءات 
أخرى فيما يتعلق بأية مطالبات 
من هذا القبيل؛ ولن يواصل السير 
صدور هذه الأحكام. ولا يستحق 
المقاول من الباطن تلقى أي مبلغ 
لد المقارن ‏ أكبرك ههاءه بكس 
المقاول ويتلقاه فعله من الطرف 
الأصيل عن عمل المقاول من 
الباطن مخصوما منه أي أرباحا 
مضافة إلى التكلفة الأصلية أو أية 
تكاليف تحملها المقاول يستحقها 
المقاول خلافا لذلك. ويوافق 
المقاول من الباطن على قبول هذا 
المبلغ» إن وجدء عند ثلقيه من 
الطرف الأصيل بوصفه ترضية 


كاملة وإعفاءا كاملاا من كل 
تقصير الطرف الأصيل أو 


10 /5161116قمم5ع 7‏ [[أل ‏ علاوط 
40 كطتتقاء طعنة 01 2152]102مع12م 
أمععغط) 5عدمعملاء [[ه عوعط أاأقطاد 

.5عع1 5 لإاع2]]01 ع ملل اعد ا 


لامه لإا للناه6 عط اأأقطة #ماع72 امم 2ط ناك 
لع7ع100 20025 ملمضعاعل آله 200 
,+1 88- + لطا 10 غ)122ا5آناط 
الكنا]ع:؟ 08 عسنااتة! 5غز 08 للد د أكط) 051 
أقطا 5ععمع2 ل0مه وأعرعطا عأدم 0211م 10 
ع0 لامة عطلة) )20 ته لمعم كناد [[أأنن )1 
/ا31 0إ أععمدع1 طأاللا كمولاع2 .0 ممزلاعج 
50 عنا5الام 111لا 200 كتطلدآه تاعناد 
أععم5ع1 طأانزا ممنادع 11 امعلمعمعل10 
طأعنا5 10 رماع عط 
القطى «مأعمقاصمعط ناك .كمملاهمتطمعاءل 
إعأوعقع لاله علازععع1 10 لع كلام عط أمر 
صقطا 6ماع2ةمه0) 10 ]للاممين 
لاالهنااع2 300 ها لع لأتامة 15 1ماع2 1م00 
مه لومإعماءط عطا سم علزعععم وعمل 
1/011 7530101'5م0ء طناك 01 ]17نامء©2 
لعكاناع 1 كأومن 01 كملء قط لإامن كوع[ 
طاعتطد ‏ ما رماغم نمم عط الإط 
.)مع عوأتتتتعطاه 15 00118012 
الالا )1 أهقطا د5ععممة 1ماعمم)صمءط ناك 
لعلااعع6 ,لام 11 ,اللامطلة طعناة أمعععج 
أان؟ كه لومأعصعط لسرم ممأعد مم2 برط 
آله 1ه ععنقطء15ل لمة (<ملاءة520151 
0 5أاعة 01 اللامع20 زه 0 م1 كتملولء 
كط 08 أدمتعمقط عط 01 كم [أوئاصره 

11811161. 


المبحث الثالث: عقد مقاولة من الباطن ,عم 


-٠‏ المدفوعات الجزئية: 
يدفع المقاول مدفوعات جزئية عن 
العمل المنجز بموجب هذا العقد 
عندما يتلقى مبالغ نظير ذلك من 
جانب الطرف الأصيل بما يعادل 
قيمة العمل المنجز بواسطة 
المقاول من الباطن حسب تقدير 
المهندس مطروحاً منه مبلغ 
المذفواغات. السابقة ونسببة اقتطاع 
-وغلاوة “على :ذلك تكوز 
للمقاول أن يخصم من أية مبالغ 
تحقة للمقاول من الباطن مبلغا 
يكفي ليحمى نفسه من أية خسارة 
فيدة ليا يلي: 


أ - الصناعة أو المعدات أو المواد 
المعيبة التي لم يقم المقاول من 
الباطن بإصلاحها أو استبدالها. 


ب- تخفيض في ثمن العقدا بسبب 
تغييرات معلقة. 


تبين احتمال رفع مطالبات يكون 
المقاول من الباطن مسئوا١‏ عنها. 


د- تقاعس المقاول من الباطن عن 
دفع مدفوعات على نحو صحيح 
إلى مقاوليه من الباطن أو 
المورزدين له: أو منتجيه أو نظير 
معدات أو مواد أو عمال. 


ه- الضرر بالمقاولين الآخرين 


و- أية مخالفة أخرى لاحكام وثائق 
العقد أو تقاعس عن الالتزام بها 


10. 2411141411“ 


21011 108 كالترعمرلزاهم ‏ [هلعموط 
أع07172عطناذ قلطا #علدنا لعمممامعم 
5 002]26105) عط لاط عل0هم عط [1[1زن 
عط لإ 10 عععط) 210م 15 )1 معطننا لله 
عنالدلا عط لقبوء الاط 00د .لهم تعمامط 
عط لاط ممه رمت عط) 061 
عط ©1 عمتلرمعع2 «م1ع72أترمءط ناك 
]0 طتناد عطا كدع1 عاملمطتاكء كأزعع راعلء 
6 5وع1 320 1162]5/ا2م 5لالالاع1م 
عط ,لاالهمه4500101 26عع28 لماع[ 
/ا210 2720102 أعنالعل لإهصط عماع112مم) 
27 موعءطاك عطا 0غ عنال 15 7الامطلة 
أع10]6م © ألمعك1!آلادك االامللة 211 

: 01 اانامعع2 هه 5ؤ105 حسم لأأععصتط 


1111م أناوع ,متتأكتلة 1/01 ع اماع 1021 .0 
لععدامع: عه لع1لعطاع؟ غ00 لامععاهم 01 
01 لإا 


ععلعط أعوعامهن) عطا مز «ملأءسلع ]1 .م5 
.213865 701118عم 01 عكتاوعء6 


ععمعلزنه عاطتصوووعء عو 160 كلوانت .ء 

كطلتنئكء 04 عصطللة عاطفطهمم عملمعللما 

15 ]عن لمعءطناك عط طعلطط ,ه] 
.61 51هم؟5ع1 


2021 0غ ماع12 أممعطناد ع0 عتناالوط .0 
5 0 الإأدرعم10م 5أالاعزلإ2م 
لمهة ديع ذأممناك ,1015ع56202]2 
مألاو 01) 015 ,1215 لا)ع 112012 
.130 01 [1121113 


.0217201015 5ع01 10 ع5038ة0] .ع 


0) عسات نه أه ممتتماوالا تعغطاه نامخ ١١‏ 
عط 04 وصولوزئلمجم عط طازبيد لإلمصسم 
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بما في ذلك التقاعس عن تطهير 
السلامة. 


التقاعس عن مواصلة العمل 
بمثابرة حسب توجيهات المقاول 
أو حسب المتفق عليه في برنامج 
سير الأعمال. 


وعند إزالة كل أسباب احتجاز 
المدفوعات يتم دفع كل المبالغ 
المحتجزة. 


.دفع مبالغ العمال والإمدادات 


يسدد المقاول من الباطن في الحال 
المدفوعات إلى كل الأشخاص الذين 
يمدونه بالعمال والمواد والإمدادات 
المستخدمة أو المطلوب استخدامها 
لاستمرار تنفيذ العمل أو فيما يتعلق 
بذلك. ويجوز للمقاول أن يسدد أية 
مدفوعات لا يتم أداؤها على هذا 
النحو من جانب المقاول من الباطن 
عند الحصول عليها أو في موعد 
استحقاقها ‏ وخصم قيمة هذه 
المدفوعات من أي أموال في أي 
وقت يتم الحصول عليها أو يستحق 
دفعها للمقاول من الباطن بموجب هذا 
العقد. 


يعفي المفاول من الباطن المقاول 
والطرقت الأصيل. من أيه مطالية 
أو طلب أو عمل أو تكلفه أو 
مصاريف بسبب0ح عدم سداد 
المقاول من الباطن المدفوعاك عن 
الثمالة والمكدات» "٠‏ والشواد 
والإمدادات ويتعهد المقاول من 
الباطن والضامن المبين اسمه فى 
الكفالة المرافقة لهذا العقد. على 


لع ,لألعطناء 00‏ أعمنامم0) 
عتنالته؟ 250 عاك عغطا من مدعاء ما ععنالئج1 
.115 1161لالة1 لإأع521 طأاةا لاأمطرمك ها 


عاألناء1056م لاالأخصعع0111 10 عتتالله1 .ع8 

عط لإآط 0ماءع:01 325 ,011 عط 

1 01م 0عع3876 35 015 ,1ماع 020118 
.ع انالعطء: ووعمع50م عطا 


8 ططاس 102 5لمنممع 211 معطللا 
عغطا 01 األمعصالاهم ,760٠0لرع؟‏ ع25 كالمعطلهم 
.220 عط رعطا للأنب كلصت لاعططاته 


طللة خ4501آ 5012 3101لا .11 


11١‏ 60]خظ 
لالأمصممعم القطد «مإعونممءعطنك ع1 
5 1[ 0) 7]5ع10لإ2م ع3 


12601 طغاطا «ماع2ممعطناذ عمانااممناد 
ع6 0غ 01 لعكنا 165[ممناذ 320 ,5036621315 
01 011/ا عط 01 2ه1أناءء205م عطا مذ لعدنا 
لأللث ‏ ا لطاتلاعرعط) ‏ 1مل)عع27مم 1[ 
عط) لإاط 206 50 ه26 ذاأصع/ز2م 
عل 015 لعلقدء معطننا 1مغع173ممعطناد 
240 «05غع0021152) عط لاط ع20م ع5 (3ل1 
لعأعنلعل عط اأقطد أمعععط 5امتاملطة عط 
7 621510 110 /[211 2 لإعطمل 3 رم 


تلطع مع70ن ‏ ماع38 ممعطتاك عط عنل 

3 
5337 لصن ل1أهطآ القطك -2001اممءعطاناك 
عطا لصضة 2005غ]صه0) عط وودعامسشتقط 


0ع بتطتقاء لإمة صرم [صماعممط 
عط 01 روكوع؟ لزنا عكمعمناء 06 ]205 ,لملاعة 


علقط 10 ع]نطلله1 1015ع0752عطلاك 
6011 ,13601 1051 كألرعتالإ2م 
220 511 20 105 


عط نه لإأعرناك عط لضة 01غع2مءطناذ 
51016011152 كلطا 08إآناوممامءع3 لدررم]ا 
0 220685 ,0615© طنتان مأعط عق ,اأهطكد 


نفقتهما الخاصة» بالمثول والدفاع 
عن المقاول والطرف الأصيل 
ونيابة عنهما في أية قضية 
مرفوعة لسداد هذه المدفوعات. 


- أساس ونطاق الدفع : 


فور الإتمام المقبول للعقد الأصلي 
ودفع ثمن العقد الأصلي بالكامل من 


جانب الطرف الأصيل. يُدفع 
للمقاول من الباطن باقي المبلغ 
المستحق بموجب هذا العقد. 


وتخضع كل المدفوعات الجزئية 
السابقة للتصحيح في الدفع النهائي؛ 
على أنه في حالة إتمام الأعمال 
المذكورة من هانب المقاول من 
الباطن قبل إتمام العقد الأصلي ككل 
يحق للمقاول من الباطن أن يطلب 
وان يتلقى المدفوعات باكملها عن 
عمله طبقا لحسابات مهندس 
الطرف الأصيلء وأية تغييرات يتم 
اجراؤها بعد ذلك في الحسابات 
المذكورة لن تصبح نافذة كليا أو 
جزئيا لصالح المقاول من الباطن. 
ويعفي الدفع النهائي حسبما هو 
منصوص عليه ف هذا العقد 
المقاول من أية التزامات أخرى أيا 
كانت بالنسبة لهذا العقد. ويلتزم 
المقاول من الباطن - كشرط مسبق 
للدفع وقبل دفع النسبة المئوية 
المتبقية المذكورة له - بتحرير 
وكليو' -“المقاول:. : #يخالضة:” : كاملة 
وصحيحة. وإبراء ذمة كامل 
(نمودذج اعطظآ) من أية مطالبات 
أيا كانت لكل الأمور التي تنشاأ عن 
او انتيل :نأي شكل: بهذا :تقد لو 
تستند إليه أو العمل محل العقد. 


وتكون التقديرات والحسابات الني 


المبحث الثالث: عقد مقاولة من الباطن 


عط 01 ااأنطعط ده لصه ع1 لمعاعل لتة 
0 لإقده ألومأعماءظ عط لصه لماعو ناوه©6 
مونانء امن عطا عن ماق هأ أطؤناووط األاد :01 

أمعرع اا 


"01 :50021 (اللة 15ك45ظ .12 
امم 

عط 01 درملاع[ام مم /ا7ماع 521512 عط دمملا 

1ع المعسصسالزاهم 200 أعدعخدهن) امراع 011 


عط ,لدماأعصلط عط لاط [آلاك ‏ لآ 
عا لهم عط ]إإزبن «م)إء7:32مءأطناك 
كتلط 5ع20نا عنال أللامصةت 0128 تقلرع1 


15 مم [3:5121م 2101م [أذث .اعة1)امرمءط ناد 
لقم عطا صا ممنناعع رم م امع زطناد عط اأأقطد 


00 15 أهط) (آ5[آ[/ا 20 بإمعمملاهم 
عطا لاط علرمط 5210 عط 01 مرملاعامصم 
عطا ©غ) 7105م 320 05ع222مء طناك 


ل 35 أع52م00) لممتع 021 عط 1ه ممتاء[مصسمء 
لممصعل ااأقطك معد عاممعطنادك عط ,عامطنه 
ازول كلط عمط العمملاهم آآئة علااععع 00د 
عط) 01 2)1025الامطمء عطا 0) عمالرمعع2 
65 لالد ,كآععملعمء 5للماعمكط 
لامع 5210 11 ع20م "عالوعرعطا 
عط 0 أتدم ملعه عأمعطللا ما علاطا أم0 اأهطد 
امعط .ماعو ناممعط ند عطا 01 الأعمعط 
عكوعاع؟ اافطة لع710110م ماععط 25 أمعم اهم 
تعطاكن؟ ‏ لالت لزه «7ماعهامهن) عط) 
ولط ما أععمدع7 10 ؟علاع50اهط/2ا مملأدع 1آطه 
د كه مالقطة؟ عماعة”اصمءطناذ .أعوعادممعطنات 
لمن .العمطلاهم 0غ امعلععع1م (دملاتلممء 
8 تدمع للل5 01 العملادم عزرمآءط 
"لع /الاعل ل0قه عاأناععلكء مسلط 0غ عع628رعععم 
عجوعاعء؟ 10لن/ا ته أأن؟ 2 ماعل نادمه ما 
رن (اعطرآ مصىوط) عع تفط ن5ال عاعامصهن لصة 
للممطعل لصن عصتتك لأن لصه نامه صم لقن 
اناه كلمت وأعتاهم أله عه] ملاع كاين 
ون طاك لع ان تلصوت العمممط لاه ملال مله 
روط عط عه افاضم خنطا ,مممنا لعلصناه؟ 

لاطعرعطا لعن[ مسعالمه 


نحط علهم عممنعهلنعلدء لصه «دعاأفصلتادء عطلل 
عط 0) كن ,ؤاعءءرلعااء ح)ز أن ,لفمأعملعط عط 
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يجريها الطرف الأصيل أو مهندسوه 
بالنسبة لكمية العمل المنجز من جانب 
المقاول من الباطن بموجب هذا العقد 
نهيائية وملزمة لأطراف هذا العقدء 
وتعتبر اثباتا قاطعا لكمية العمل 
المخجز. .بواسبطة المقاول “م الناطن 
العقد. ومن المفهوم 
والمتفق عليه أن المقاول من الباطن 
لن يتلقى أي تعويض عن أي عمل 
أنجزه غير معتمد ومقبول من 
الطرف الأصيل. ولن يطالب المقاول 
باي تعويض استنادا إلى أية تقديرات 
أوا حسابات<2 غير التقديرات 
والحسابات التى يجريها الطرف 
الأصيل أو مهندسوه أو مندوبوه 
الاخرين.ء على أنه في حالة تنفيد 
المقاول من الباطن بتوجيه من 
المقاول أي عمل أو تفديمه أية 
امدادات أو مواد غير منصوص 
عليها في العقد الأصلي فإنه سيتم 


تعويضه عن ذلك. 


بموجبا هذا 


وفي مقابل الوعود والتعهدات 
والاتفاقاك: مع المقاول: من الباط 
الموضيخة فى :هذا العقة: والتنقيذ 
الكامل والمخلص والفوري لهذا 
العفد. والمخططات التي تشكل 
جزءا منه؛ يوافق المقاول على أن 
يدفع للمقاول من الباطن - ويوافق 
المقاول من الباطن على أن يتلقى 
ويقبل كتعويض كامل نظير القفيام 
كل الغمل: بوقديع.. "كل" المؤاد 
والتوريدات. وخلافه المعبر عنها 
والواردة فى :هذا العقد» ونظين كل 
التبعات من أي وصف المتصلة 
بالعملء ونظير أتمام العمل 
بطريقة جيدة وإخلاصء وكل ما 
يخص ذلك طبقا لشروط هذا العقد 
ومتطلبات المقاول وتعليمات 
المهندسين المسئولين عن العمل 


ع9 الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


عط لاط عممل 11م 01 222002701 
0 افص عط القطة عرعلمناعععط رماع 2 اممءط ناك 
القطذ له ماعمع7 ذعنائقم عط مممن عمتلصاط 
2011 01 222010111 عط طوناطواوع نزآع؟ زو نااعدمء 
15 غ[ .عل صتاعععط ماع 2 ؟أممعطناذ عط لاط عوصمل 
عط أهطا ل0عمع2ع 2‏ لصضهة ‏ لمنواورعلمن 
50 ملازععم] الهطد وف ات ات 
علط لاط عممل كلعمل باضه 10 هلاج كعم ام 
لاط لعامءء26 0ه 10760مم32 أمم 15 طعتطبر 
صضلملء مم علقم [لتد 0مه لومتعمومط عط 
لإصة ‏ 105 5مأعهتامهن) عطا أوملمعج 
01 65)1123165 لاله ره لعقهقط 61152]1021م12م20 
عط لاط ع020 عذمط؛ مقط معطغه كصملغه[نعلمء 
؟عطأه 08 ك5آكعع ملعم كال ,للمأعممط 
عطا 11 أمطا ,ملاططآ1/]1 280 : ودع الأو أمعوع1مع1 
عط 017 «2,سلاععمزل ‏ لاط ,1ماع112مء5 50 
017 0ط الت 61101105م ‏ .0011:2001 
201 2621215م 8ه 5ع 1[ممناة لزه دعلولوتن؟ 
عط ,اعد دهن لممنع 021 عط ست عه1 لعل110م10م 

.11101 210 5ع مدن عط القلاد 


1565م عط 01 1097غهمعل510صطمه ص[ 


عط 01 كأمعممععقعد لصه كأضدمعلام 
لقة لعل نخادم متعتعغط «ماعهنادمءطناد 
ام1012م لصضه طالنا]طايج؟ ,آآل عطا 
0 أع2أضمعط ناد ولط 01 ع 010927 لمعم 
300005 05وآم ‏ غع0) 
عطا .,لمعتعطا هم 2 18انا ناكلم 
60 لإهم ‏ 0) 5عع2م 2‏ 5ماع012مم0) 
07 30 5050082105 


لأنا؟ كه أمععع2 لصهة علالععع, 10 وعع7ع28 
له علىه/ أله عمتمل +10 1005أ52جمعممممء 
..عاع ,1165ممناك ,21215ع)2 211 عمتطئ مانا 
ولط هط لععقعطمدء لصة 0غةامصعالمه 
لاتعلاء 01 كلو 311 :10 300 ,أعهعاممءطناك 
8011 عطا طتلبط لعأعع ممم ملام ندعل 
عللاء لمطدمء 'إ[القطاته؟ مه لاعت ه10 لصد 
عط ما ,أمعععط؛ علمطبت عط له عأعمبب عطا 
01 كلترع) عطا ما عمتلرمععة مه عتعممهمر 
65 علطا لله أعوعاممعط ناك خلطا 


المذكور - المبلغ الإجمالي أو ثمن 
الوحدات الموضح في هذا العقد 
حسب الأساس المتفق عليه للدفع. 


.٠*‏ التنازل عن حقوق الامتياز 


من المتفق عليه أنه لن يتم في أي 
وقت رفع دعوى للحجز على 
العقار الذي يتم فيه تنفيذ العمل. أو 
على اني جزء منه من جانب 
المقاول من الباطن أو أي من 
المقاولين من الباطن التابعين له أو 
اي شخص أاخر يعمل لدى المقاول 
من الباطن أو يقوم بتوريد عمال 
المقاول من الباطن أو إلى أي من 
المقاولين من الباطن التابعين له 
من أجل أو في تنفيذ العمل. 
وتدرج هذه الفقرة في كل أوامر 
الشراء الخاصة بالمقاول من 
الباطن وكل اتفاقياته مع مقاوليه 
من الباطن. 


.١ :‏ المناقضة والمعاينة 


فيما يتعلق بكل العمل الذي يجوز 
للمقاول من الباطن أن يؤديه على 
أساس تعويضه عنها - فإن المقاول 
سيكون له الحق في الاوقات 
والأماكن المعقولة في معاينة ونسخ 
ومناقضة أي دفاتر أو حسابات أو 
بطاقات الحضور والانصراف 
سجلات المعاملات أو التقديرات 
برامج العمل أو المراسلات أو أي 
دفاتر أو وثائق أخرى للمقاول من 
الباطن يمكن أن يكون لها تأثير ممكن 
على أداء العمل المذكور. 


...ها ._ها 


المبحث الثالث: عقد مقاولة من الباطن مع م 


عط 200 1ماعة 6م00 عط )0 
5210 01 عمتقطكء ها كزععمزعومظ عط 0 
ألقنا عط 08 عن11م تناد مطنناا عط عارمبب 
08 08للمعمعل ,لاعععط طلره؟ اعد عملم 

2161م 101 62515 لععرع3 عطا 


رآ "01 1141111 .13 


لإطة غ2 اأقطد وعذ! م3 أقطا لععع3 15 غ1 
65 هط )382125 1160 ع6 عدرل 
6111 15 علههنت عط طاعتطنط مممنا 
0152101 ناذا لاطا ,أمعتعطا 11م لاله ع0 
5١1620211521055 01 01‏ قلط 01 01ج 01 
08ل ع0 لاط لعلا0[ملاء ممكرعم 
017 0101012115 ,5عع1لارع5 ,13601 
01 لإضة 015 17م]ء2 ممع طناك 0غ 21215ع 2لا 
250101 01 15 ,101 15ماعةناممعطتاك كتلط 
ولط .علرمبنط عط 01 عع ملسم لمعم عط 
لله ظطا لعترعكمز ع6 1[1[إثنا عدذياداء 
لصة 0105 عئقطعنام '1015ع2أرمءط باك 

615 أع172ألرمءطنا5 قلطا 


.521110107 الله 1211آلاذن .14 
معط نك طعتطن اعونت [أن ما كم 
ع1طة5”اناط ززع 3 017 110110عم /إ1518 
خطعك عط عنتقط [لاابن «مأعهنادهن) ,كلكةط 
0) 5عع12م لتة كعطزلا ع1[طتضمكدع؟ أ 
01 لإق2 )ألناتة 220 لإممه ,)ععمك0] 
.8 1نا0ع2 ,ككاأومط 1'5ماع22م0ع0ناك 
105ل عطقم 01 5لرمعع؟ ,ولتق3هء علطن 
تمع توموع022 ,و انالعطن؟ ,5ع 2 لطلاوء 
5 01 5ل1مع©76 ععطاه لإ 01 
معط عالطتودمم 3 عنتقط لإقحم لاعتطنن 

3011 (أعنا؟ 01 ععمتصط0 أععم عطا من 


يتضمن حق فحص عمل المقاول 
من الباطن أيضا المعاينة في كل 
الأوقات المعقولة لمصنع المقاول 
من الباطن أو أي أجزاء منه 
حسب اشتراكها في تنفيذ هذا العقد 
ويحتفظ المقاول من الباطن بكل 
الحسابات والوثائقي والدفاتر 
المتعلقة بهذا العقد لمدة ثلاثة 
أعوام بعد انتهاء العمل ما لم ينص 
القانون أو العقد الأصلي على فترة 
أطول من ذلك. 


. عقود الباطن الأخرى 


يتعاون مقاولو الباطن بالكامل مع 


مقاولي الباطن الأخرين 
المستخدمين في العمل.ء ويخطط 
وينفذ العمل المطلوب تنفيذه 


بموجب هذا العقد بحيث لا يتدخل 
في عملياتهم أو في عمليات 
المقاول. ولن يكون المقاول 
مسئولا عن أية تأخيرات أو تدخل 
ناتج عن تصرفات أو عمليات 
مقاولي الباطن الآخرين. 


. درء الخطر والضرر 


يقي المقاول من الباطن بموجب 
هذا العقد المقاول والطرف 
الأصيل من أي مسئولية أي 
خسارة أو مطالبة أو قضية أو 
ضرر أو مسئولية ناجمة عن 
اصابة أو وفاة أي شخصء بما في 
ذلك موظفي المقاول من الباطنء 
أو ضرر أ وتدمير لاي ممتلكات 
ينتج عن أو يتعلق بأي تصرف أو 
تقصير من جانب المقاول من 


أله :10 102 ملتدءء 01 أطع ار معطامرر 
عل ناعم [1[آاننا 1011 01:5]ع0112ءط1اك 
01 7065 عاأطمصهدمع؟ 211 غ2 لمملاععم كما 
طعناة 017 1326م 01:5ع02152ءطلرك عطا 
0 0ع8دعطء عط نهم 5ج /مع7ع5] 15ئوم 
أع12153م0عطنا5 عطا 01 ععم ممم يعم عط 
5 210 001112115 ,15 17لامع320 [ام 
عط 11انزا أعة1اممعء06ا5 قلطا ما أموتاعاءم 
101 5مأع72اممعطناك عط لاط لعملماءء 
عط 01 مملاع[ممامء ععاكة جوعلا معط 
15 5100عم ظعع102 2 021455 ب 1دمنا 
لطاع 02 عط نزط عه ع[ لاط لع زناوع]1 

00101 


15. 011111 05 

عتدرعم00ء المطد «ماعهممءط نك ع1 
75 كعطا0 طالط لإلآنة 
50 اأهقطذ لصة ,ضهن عط مه لعلإ0[مصرء 
ع6 10 علزوظ عط اأعبلممء لصة صهام 
60 6206 325 1عل70تاعععط لع نرمارعم 
01 12]1015عم0 “للاعغطا طتابط عرع]رعاما 
ع1 .؟مأعدنممن) عطا 04 عدمطا لتنا 
ع02511م5ع7 ع6 أمم [الاننا عماعه مم0 
1111 01 الإواعل لإمة م1 
15 051 5اع2 عغطا لمرمع] 08ل [ناوء؟ 
1 ممع طناك عع اه 01 


16. 1111111 110. 

5ع لاإطعرعط ‏ ماع13 اقرمءطناك 
101ع602]13) عطا ذ5وعاصعقط كلآمط 220 
.1055 /22 12010 أومأعماءط عط لقة 
دهع لإا)تألطة1ا .0 عع دصحل اتناك مستقاء 
65017 الإ2ة 01 طأوع0 05 لإآنازاكا 
01 5ع [10مماء 00 11 
01 0211286 0# ,1015ع01152ع6لاك 
5 لإأاعم10م /[2ة 0غ وملا ندعل 
اع2 لاصد طأاننا لامتاعع ممم سمتاعه ممم 
5ق .12]01) 2م20 ناد عذاا 01 551011 اتازه 01 


الباطن أو المسئولين التابعين له. 
أو وكلائه أو موظفين بغض 
النظر عن ما إذا كان هناك اهمال 
متزامن من جانب المقاول أو 
الطزتف: ‏ الأضيل. ومع :ذلك ألا 
يتحمل المقاول من الباطن مسئولية 
المقاول أو الطرف الأصيل 
وحدهما. 


١‏ - الكفالات: 


إذا تجاوزت قيمة هذا العقد مبلغ 
مائة ألف دولار يقدم المقاول من 
الباطن كفالة دفع وكفالة تنفيد 
تعادل قيمة كل منهما 9/6٠٠١‏ من 
ثمن العقد. ويتم إعداد الكفالات 
المذنكورة على نماذج المقاول. 
المذكورة في غضون "٠١‏ يوما 
بعد تحرير هذا العقد يجوز 
للمقاول انهاء هذا العقد طبقا للفقرة 
(5) أو يجوز للمقاول حسب 
اختياره زيادة المبلغ المحتجز إلى 


9001 


14- التأامين 


يوفر المقاول من الباطن أثناء فترة 
سريان هذا العقد تغطية تأمينية لا 
تقل عن الحدود الموضحة في هذه 
المادق ٠‏ وسيطلب: المقاول” من 
الباطن من كل شركات التأمين 
التي تصدر بوالص تأمين له أن 
تشهد على نموذج مقبول للمقاول 
قبل البدء في أي عمل بأن هذه 
البوالص قد تم إصدارها بالفعل 
وأنها سارية حاليا. وتقدم للمقاول 
بناء على طلبه 


نسخ تَمِدَة :من 


المبحث الثالث: عقد مقاولة من الباطن 
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لمن ختناءمم أالقطدك 5م60ع012عطلات 
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.تلقل كلطا 8[ طلتره] )ع5 عدمط) 
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51015211 01 كعك 11آ0م 18لألاذذا ,2015م رمه 
من مه لإكنامعكت مإ ,وماعهماممعطنذ ,0] 
لكام ,ماعو م00 عط ما مم1 عاطمامعم20 
قط ,كلكمل نامت 01 اللعطاععم ع لصوم عط 6 
تلن لقه لعناوذا مععط عتلقط عع كلامم لاعناة 
أن معلمك لعأانضة0 اععلاء مز لاالمعسنك 
برط العدنءممم حعكذامم ‏ معلل ناكما 


بوالص التأمين التي اشتراها 
المقاول من الباطن. 
ويتم التصديق على البوالص 


الصادرة للمقاول من الباطن بحيث 
تتضمن ما يلي لصالح المقاول: 


تلاثين )٠١(‏ يوما في حالة 
إلغاء أو عدم تجديد أو حدوث 
تغيير مادي في أي بوليصة. 


ب- فيما عدا بالنسبة للتأمين الخاص 
بتعويض العامل يدرج المقاول 
والطرف الأصيل بوصفهما مؤمن 
عليهما إضافيين حسبما يتراءى 
لهما. ولا يكون التصديق على 
المؤمن عليه الإضافي أقل إلزاما 
في أي حال من الأحوال من حيث 
التغطية التأمينية المقدمة للمؤمن 
عليهم عما هو منصوص عليه في 
معيار التصديق المعمول به في 
منظمة المعايير الدولية "أيزو" رقم 
5 !1 10 20 60© تحت عنوان 
'المؤمن: ‏ غليهم: الإضافيية» ' الملاك 
أو المستأحرين أو المقاولين 
(نموذج ب). 


28 أن التأمين الذي يوفره المقاول 
من الباطن هو الاساس وأي 
تامين يوفره المقاول أو الطرف 

الأاصيل يعتبر إضافي وغير ذي 

1 


. 


3-4 


د- التغطية شاملة المسئوليات 
(بوالص المسئولية فقط). 
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عطا علناعمآ ه) لعمورملمء عط القطد 
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15 1251012166 510501111521015 أهط1 .© 
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25 0125106560 15 [2مأعصاءط 
01 م11 مم20 لله 


1107لطةض!) ععماع نامك /إالاتطة1ا وومع©) .0 
081 5ع01121م 


8. السلامة ومنع الحوادث 


يقدم المقاول من الباطن ويضع 
ويحافظ على إشارات التحذير 
واليافطات والأنوار والمتاريس 
والأسوار الضرورية والمناسبة 
في وعلى طول موقع عمل 
المقاول من الباطن» ويتخذ كل 


الاحتياطيات الأخرى اللازمة 
لحماية . العمل المذكون. وسلامة 
موظفيه والجمهور. 


ويوافق المقاول من الباطن على 
التعاون مع المقاول في جهوده 
لمنع وقوع إصابات للعمال الذين 
يستخدمهم أي منهما في تنفيذ 
العمليات التي يشملها هذا العقدء 
وعلى نبنِى وتنفيذ المقترحات 
العملية المعقولة التي قد يعرضها 
المقاول بما في ذلك الالتزام 
ببرنامج السلامة الذي يضعه 
المقاول لتعزيز السلامة وظروف 
العمل الأمنة. ويحتفظ المقاول من 
الباطن في جميع الأوقات بمعداته 
في حالة تشغيل أمنة. 


وفي حالة عدم التزام المقاول من 
الباطن بأي لوائح معمول بها 
خاصة بالسلامة أو بالصحة يخطر 
المقاول. المقاول من الباطن كتابيا 
بذلك. وإذا رفض المقاول من 
الباطن اتخاذ إجراء تصحيحيا 
مناسبا يحق للمقاول وقف عمل 
المقاول من الباطن أو أي جزء 
منه وتعليق مدفوعات الأعمال 
المنجزة عن عمل المقاول من 


المبحث الثالث: عقد مقاولة من الباطن وعم 


00011111 لاللة /1113مك ,19 

زف لا لان 88 4 يا 

رع20010م لاز «ماع2أضمعطنك عط 
20 260655319 للفأمتهمد لقة أععرء 


515 ,5182215 3112128/ا لم210 
ده 5ععمع؟ لمقة ,و5ع20ع هقط ,اطع ا 
615 01 ع15!ا عط عضمله ‏ لضة 


ععلةا القطة لتة ,2011 )ع2 1اطمءطناك 
101 21011025ع156م لإتوو5ع262 01167 211 
لصد 21/0116 5210 عط 01 صملاعع 01م عط 
عط 20هة ذععلز0[مطاء 115 01 /إاأع521 عطا 

.ع 1اطتام 
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عكلةا 60 2 5160026132015 
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مما ها غطعت عل عحقط القطى رماع همومه 
10م نزصج نه عأته؟ 01*5]ع1:2أصمعطنا5 عذ) 
101 10615لإ2م د5ذعىع 10م لاء50لاد ,أمععطا 
عط أععررمه لله لهم أعقناصمءطناك عطا 


.8 الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 


. 


الباطن وتصحيح الوضع بنفسه 
وتحميل المقاول من الباطن كل 
نفقات هذه الأعمال. 


ويوافق المقاول من الباطن أثناء 
قيامه بتنفيذ هذا العقد على مراعاة 


الخاصة بالولايات والقواعد 
المشروعات. 


ويوافق المقاول من الباطن على 
أن يقي المقاول والطرف الأصيل 
من وعدم تحميلهما أية مسئولية 
عن أية خسارة بما في ذلك على 
سبيل المثال وليس الحصر أية 
غرامات وجزاءات وإجراءات 
تصحيحية قد يتكبدها المقاول أو 
الطرف الأصيل بسبب تقاعس 
المقاول من الباطن عن الالتزام 


بالقوانين2 والقواعد واللوائح 
المذكورة فيما يتعلق بتنفيذ هذا 
العقد. 

. براءات الاختراع 


يعفي المقاول من الباطن المقاول 
والطرف الأصيل من المسئولية من 
أي طبيعة أو نوع (بما في ذلك 
أتعاب المحاماة وتكلفة التسوية) عن 
أو بسبب استخدام أي اختراع 
صادر له أو غير صادر له براءة 
اختراعء أو سلعة؛ أو جهازء أو 
عملية تم تجهيزه أو تجهيزها أو 
استخدامه أو استخدامها فى تنفيذ 


الغمل: المذكون أو فيمًا يتعلق ه. 


آله ععتقطء عاعوط 20د 1اأعخلصقتط قه له نز 
2101 0 3201025 لأعناو 01 كأؤم 


10 روعع287 21:20101مءط رك عط1 
0 بأعمعاصمء طناك خلطا 01 ععتقم ممعم 
لله طازننا لا[مصممه هه علتعوطه 
لصة لوء10 ,غ52 ,اورعلع؟ ع[أطوء تامصمة 
.15 ااناعع؟ لظة 5ع1نا؟ لإأء531 اع (10م 


0 381665 105ع20252طاد ‏ ع1 
لقح :ماع32 نادهن) 10ه1آ لسهة (اتمسصرعلس! 
ه30 1013 لسمة 102 د5وعلتنتسقط لومأعملط 
ل321 0غ 1111660 )20 غناط 01118ناآعل1 رو5ه] 


علاتاعع001 لضهة 5علالهمعم ,دعم 
ةمتعم 08 ؟ماع2مامهن) 5ع كنتاكوعل] 
6015 2508عم ا لإط ‏ (18ه]5لات ‏ /إ122 


لاأمصدمه ما عتبالله1 1*5م0]ع52ممعطناك 
5 انع 220 70165 ,13165 5210 اتنا 
عط طازنط ومتأععصمم رز 

عط 1ه 


20 1. 

40 11ه2 [اقطة 5ماع12اممءط اك 156 
لومتعمومط لمة «ماع2جادهن) عط عللهد 
أ لله 01 إاأتلتطه!! حرمكا ددعلمضفط 
ودع 5'لإع2]]012 1028 نااعم) لسلا ه 
مه 05 101 (اتلاعطرع 1ناء5 01 أومه 330 
0 2160ع]2م /[22 01 عذنا عطا 01 الالامعع32 
,21111 11 عع انا 
07 1012151260 55ع2066م 078 ع11326آممة 
عطا طاازا مملأععمممه م1 ره ,م1 لعكنا 
.2/011 5210 عط 1ه عع ممعم لدعم 


."١‏ إسناد العمل من الباطن والتنازل 


يتم تنفيذ العمل بواسطة المقاول 
من الباطن مع مساعدة العاملين 
تحت إشرافه المباشرء ولن يتم 
إسناد العمل من الباطن أو التنازل 
عنه أو التصرف فيه كليا أو 
جزئيا إلا بموافقة كتابية من 
المقاول. 


ويتعهد المقاول من الباطن بعدم 
التصرف بالبيع أو التنازل أو بأي 
طريقة في الأموال المكتسبة 
بموجب هذا العقد بدون موافقة 


كتابية من المقاول لحين سداد قيمة: 


كل المطالبات عن العمالة والمواد 
والتوريدات إلى المقاول من 


. الباطن. 


. الضرائب 


يكون المقاول من الباطن مسئولا عن 
كل مدفوعات الضرائب والاشتراكات 
والأقساط واجبة الدفع عن موظفيه أو 
عن عملياته بموجب قوانين تعويض 
العمال وقوانين التعويض عن البطالة 
وقانون الضمان الاجتماعى الفيدرالي 


وخطط- الإعانات الصبحية 
والاجتماعية وضرائب الاعمال 
الإجمالية ‏ وضرائب المبيعات 


والاستخدام وأي ضرائب أخرى 
واشتراكات وأقساط تصبح واجبة 
الدفع بموجب القانون أو التعاقد بما 
في ذلك الاشتراكات واجبة الدفع من 
الموظفين» ويتعهد المقاول من الباطن 
بأن يقي المقاول والطرف الأصيل 
من أية مسئولية أو خسارة أو 
من الباطن عن الالتزام بكل متطلبات 


المبحث الثالث: عقد مقاولة من الباطن ىم 
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قلط 01 “0 وععلإ10[ملاع قلط 0 
وكيك تك وكافاناة 5 006 
12211 /إ10م 01610 , ولاخ[ تادودعم تام 
لومعلء5 عطا ,5ظه1[ 6252]101م01© 
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هذه القوانين أو العقود. ويوافق 
المقاول من الباطن على الالتزام بأية 
قواعد ولوائح في أي وقت تسرى 


على هذا الحكم. 


أحكام إضافية أو تتعلة 
بالمجالس المحلية 

يراعى ويلتزم المقاول من الباطن 
وموظفوه في جميع الأوقات بكل 
القوانين واللوائح والنظم القانونية 
المعمول بها في الولايات المتحدة 
وأية ولاية أو تقسيم فرعى سياسي 
بتمتع باختصاص في المكان الذي 
يجرى فيه أي عمل بموجب هذا 
العقد. كما يراعى ويلتزم بكل 
القواعد واللوائح التي يضعها 
العقاون و الطرف الأصنيل. 


4+" . العمالة 


اتفاقات عمل مع اتحادات عمالية 
ويوافق المقاول من الباطن 
بموجب هذا العقد على الالتزام 
بكل شروط هذه الاتفاقات التي 
تسرى على العمل الذي يتم التعهد 
به في هذا العقد. ويتعاون المقاول 
من الباطن مع المقاول في تدبير 
كل العلاقات العمالية التي تؤثر 
على العمل. ويقبل ويوافق على 


الإختصاصية ‏ في صناعة 


5" الممثل المفوض 


يحدد المقاول من الباطن قبل بدء 


؟ه" الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 
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لاد «ماعدنموعطنك عط .ععلمرععط 


يَفوْضا ومو طلا لتمتيل المقاول من 
الباطن والتصرف نيابة عنه 
وإيلاغ المقاول خطيا باسم 
ومؤهلات وخبرة وعنوان هذا 
الممثل المقترح الذي سيكون له 
بموافقة كتابية من المقاول سلطة 
كاملة لتمثيل المقاول من الباطن 
(التسمررف كيار اعته..-.واهذا الحم 
سيكون متواجدا في موقع العمل 
في كل الاوقات أثناء سير العمل 
فعليا. 


<7 


5. المسئولية عن العمل 


يكون المقاول من الباطن مسئولا 
عن العمل المنفذ والمعدات والمواد 
المقدمة إلى أو بواسطة المقاول 
من الباطن بموجب هذا العقد لحين 
إنهاء المقاول من الباطن للعمل 
وقبول العمل من جانب المقاول 
وفي حالة حدوث خسارة أوا ضرر 
أو تدمير لهذا العمل او للسعدات 
أو المواد يقوم المقاول من الباطن 
في الحال على نفقته الخاصة 
وحده بإصلاح هذا العمل أو 
إعادته إلى وضعه السابق أو 
استبداله بما يحوز رضاء المقاول. 
ويوافق المقاول من الباطن على 
حقوقه وحقوق ضامنية في الحلول 
القانئوني إن وجد - إزاء المقاول 
والطرق الاصيل عن اي خسارة 
أو ضرر أو تدمير للعمل بغضص 
النظر عن السبب. 


. تطهير الموقع 


يفوم المقاول من الباطن بتطهير 
الموقع وتنظيفه حسب توجيه المقاول 
من كل القمامة والاأنقاض الناتجة عن 
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أعماله وينظف بما يحوز رضاء 
المقاول القاذورات والشحومات وآثار 
الماكينات»ء وغيرها من الجدران 
والأسقف والأرضيات والتركيبات. 
وخلافه مما قد يتطلب عمله إيداعه أو 
وضعه أو ينتج عن عمله. وفي حالة 
رفض المقاول من الباطن تنظيف 
الموقع كما هو موضح أعلاه فإن 
المقاول بعد إخطار المقاول من 
الباطن بموجب إخطار مدته 8” 
ساعة يحتفظ لنفسه بالحق في تنظيف 
الموقع وتحميل المقاول 0 البإطن 
تكلفة ذلك مضافا إليها المصروفات 
العامة. 


: أتعاب المحاماة 
إذا استلزم الامر أن يرفع المقاول 
دعوى قضائية لتطبيق أي حكم 


من أحكام هذا العقد يستحق 
المقاول أتعاب محاماة معقولة 
بالاضافة إلى أي حكم يصدر 
لصالحه. 

8". التنازلات 


من المتفق عليه بين الطرفين أن 
هذا العقد ملزم لورثة أطراف هذا 
العقد ومنفذي وصاياهم. ومدراء 
تركاتهم ومن يخلفهم أو يتنازلون 


اليهم. 


+” الفصل الرابع: عقد الإنشاءات العامة 
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المبحث الأول: مفهوم وخصائص عقد التوريد ا 


المبحث الأول 
مفهوم وخصائص عقد التنوريسد 


عرفت محكمة القضاء الإدارى المصرية في حكمها الصادر في ١‏ ديسمبر سنة ١9167‏ 
عقد التوريد بأنه "اتفاق بين شخص معنوى من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة يتعهد 
بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوى لازمة لمرفق عام مقابل 
ثمن معين". ومن أهم المعايير التى تميز عقد التوريدء من حيث كونه عقدا إداريا لاعقدا مدنياء 
مدى صلة العقد بالمرفق العام واستهدافه تحقيق مصلحة عامةء واحتوائة على شروط إستثنائية 
غير مالوفة . 


وإلى جانب عقود التوريد العادية - التى يعد عنصرها الأساسى هو تسليم منقولات يتفق 
على مواصفاتها مقدما - هناك نوع آخر من عقود التوريد يطلق عليه اسم "عقود التوريد 
الصناعية" تتضمن بالإضافة إلى عنصر تسليم المنقولات عنصر صناعة البضائع المتفق على 
توريدهاء ومن ثم تكون للإدارة حرية كبيرة في التدخل أثناء إعداد تلك البضائع! . 


شروط تنفيذ عقد التوريد اطبقا للائحة المناقصات) 


مادة :)9٠(‏ 
يلتزم المورد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها في الميعاد أو المواعيد المحددة خالصة جميع 
المصروفات والرسوم ومطابقة لأمر التوريد للمواصفات أو العينات المعتمدة ويتسلم أمين 
عنه إيصالا مؤقتا مختوما بخاتم الجهة الإدارية موضحا به اليوم والساعة التي تم فيها التوريد 
ويقرر فيه حالة الأصناف من حيث سلامتها وذلك لحين إخطار المورد بميعاد اجتماع لجنة 
الفحص لبتمكن من حضور إجراءات الفحص والاستلام النهاني ويجب أن يتم ذلك الاخطار 
في خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ اليوم التالي لصدور الإيصال المؤقت وعلى امين مخزن 

الاستقبال فور تسلمه الأصناف الموردة إخطار رئيس لجنة الفحص بذلك لاتخادذ اللازم. 


لله د. سليمان محمد الطماوى. الأسس_العامة للعقود الإدارية - راسة مقارنة. مرجع سبق ذكرهء ص 
0 يشال 
ص 


(1) المرجع السابقء ص ١١9‏ 


م الفصل الخامس: عقد التوريد 


مادة(41): 

يلتزم المورد بأن يقدِم فاتورة الأصناف من أصل وصورتينء وفي حالة قيامه بالتوريد بناء 
على طلب الجهة الإدارية إلى جهة غير الجهة المتعاقد على التوريد إليها يجب أن ترافق 
الفو اتير مستندات تثبت قيمة مصروفات النقل الإضافية حتى يمكن رد هده المصروفات إليه. 


مادة(؟ 5): 

0000 أكثر من الأصناف الموردة أو وجد فيها نقص أو مخالفة 
للمواصفات أو العينات المعتمدة يخطر المورد بذلك كتابة بالبريد الموصى عليه بأسباب 
الرفض وبوجوب سحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدلا عنها ويجب أن يتم ذلك الإخطار 
فور صدور قرار اللجنة في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر ويلتزم المورد بسحب 
الأصناف المرفوضة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اليوم التالي لإخطاره - فإذا تأخر 
في سحبها فيكون للجهة الإدارية الحق في تحصيل مصروفات تخزين بواقع (7907) من قيمة 
الأصناف عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه لمدة أقصاها أربعة أسابيع وبعد انتهاء هذه المدة 
تتخذ إجراءات بيعها لحساب المورد وتخصم من الثمن ما يكون مستحقا لها ويكون البيع وفقا 
لأحكام هذه اللائحة. 


مادة ("5): 1 

يصرف ثمن الأصناف الموردة في أقرب وقت ممكن وربما لا يجاوز خمسة عشر يوم عمل 
تحسب من تاردٍ يخ اليوم التالي لاعتماد قرار لجنة الفحص أو لورود نتيجة الفحص الفني حسب 
الأحوال. 


وفي الحالات التي يتضمن فيها التعاقد أن يتم سداد الثمن مقابل استلام الأصناف فيجب على 
الجهة الإدارية اتخاذ ما يلزم نحو إجراء فحص الأصناف والتحقق من مطابقتها للمواصفات 
المتعاقد على أساسها وذلك قبل الاستلام وسداد الثمن. 


مادة (4 4): 
إذا تأخر العورد فى توزيد كل الثميات المظلوية او جرع متها .في الميعاد المحدد بالعقد - 
ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة - فيجوز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة 


إعطاءه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة تأخير عن هذه المهلة بواقع لله 
عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التي يكون قد تأخر في توريدها 
وبحد أقصى (96) من قيمة الأصناف المذكورة. 


وفي حالة عدم قيام المورد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية علي 
الجهة الإدارية أن تتخذ أحد الإجراءين التاليين طبقا لما تقرره السلطة المختصة وفقا لما 
تقتضيه مصلحة العمل وذلك بعد إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه 
المبين بالعقد: 


المبحث الأول: مفهوم وخصائص عقد التوريد م 


أ) شراء الأصناف التي لم يقم المورد بتوريدها من غيره على حسابه بذات الشروط 
والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم المناقصات 
والمزايدات والأحكام الواردة بهذه اللائحة. 


ب إنهاء التعاقد فيما يختصس بهذه الأصناف. 


وفي هاتين الحالتين يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية ويكون لها أن تخصم ما 
تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها - بما في ذلك فروق الأسعار والمصاريف 
الإدارية - من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى 
خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى 
اتخاذ إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من 
استيفائه من حقوق بالطريق الإداري. 


مادم (ه5ة): 

00 ا عن توريد أصناف تعاقد على توريدها إلى ما بعد انتهاء السنة المالية المكلف 
بالتوريد فيهاء فإنه يجب إخطاره بإلغاء العقد عن الكمية الباقية وتطبق أحكام البند (ب) من 
المادة السابقة ما لم تقرر الجهة الإدارية حاجتها لهذه الأصناف في السنة المالية الجديدة 
وبشرط سماح الاعتمادات المالية المختصة. 


مادة (55): 
وتسجيل الفواتير والمستندات المخزنية ومتابعة إرسال المستندات إلى الحسابات لاتخاذ 
إجراءات الصرف وبمراعاة أحكام هذه اللائحة. 


على أنه في حالة إخلال المورد بأي شرط من شروط التوريد فعلي مدير المخازن إخطار 
إدارة المشتريات فورا بدلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لاحكام هذه اللائحة. 


ماده (/91): 

00005 المخازن أو مسئول القسم 
المختص على أن تضم عضوا فنيا أو أكثر وعضوا عن الجهة المطلوبة لها الأصناف وأمين 
المخازن المختص. ويجب أن تجتمع اللجنة خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ اليوم 
التالي لوصول الأصناف. على أنه بالنسبة للصفقات التي لا تزيد قيمتها على مائتي جنيه 
للصنف الواحد في العقد الواحد فحصها واستلامها بمعرفة مدير المخازن. 


مادة (18): 

يلتزم المورد على حسابه بإحضار العمال اللازمين لفتح الطرود وتسليمها إلى أمين المخزن 
أو لجنة الفحص بحضصوره أو بحضور مندوبه في الموعد المحدد وفي حالة تخلفه فيكون 
لمدير المخازن أو لجنة الفحص الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة على حساب المورد لتسلم 


الأصناف وتسليمها إلى المخازن وتصحيح الفاتورة إذا اقتضي الأمر ذلك دون أن يكون 
للمورد حق الاعتراض. 


مادة (49): 
الصف رتخلك كون العينة ممثلة له وتعتبر اللجنة مسئولة عن مطابقته من جميع الوجوه 
وصورتين تبين فيه النسب المئوية لمقادير الفحص التي فحصتها وأسماء ومواصفات ومقادير 
الأصناف وأسباب التوصية بالقبول أو الرفض ثم يقدم المحضر إلى السلطة المختصة 
للتصرف. 


وفي حالة اعتماد قبول الصنف يرسل أصل محضصر الفحص وفاتورة المورد وصورة أمر 
التوريد مع إذن الإضافة (نموذج ١‏ مخازن حكومة) إلى الحسابات وتحفظ صورة من محضر 
الفحمص مع صورة الفاتورة في ملف خاص باإدارة المخازن وترسل الصورة الثانية مع صورة 
إذن الإضافة إلى وحدة رقابة المخزون. 


مادة :)٠٠٠١(‏ 
لجنة الفحص أنفسهم, 30 ا ا ا م 


مادة :)٠١1١(‏ 
عند ورود أصناف للمخازن ويكون قد سبق إرسال عينات عنها عند تقديم العطاءات للفحخمص 
بالجهات المختصة فتؤخذ عينة منها وتقسم - إن أمكن قسمتها - إلى قسمين وإلا فتختار 
عينتان من هذه الأصناف بحضور لجنة الفحص والمورد أو مندوبه» ويحتفظ بإحداها لدى 
رئيس لجنة الفحص بعد ختمها بخاتم الجهة الإدارية وخاتم الموردء أما العينة الأخرى فتختم 
بخاتم الجهة الإدارية ويوقعها عضوان من أعضاء لجنة الفحص ويعمل محضر توقعه اللجنة 
والمورد أو مندوبه بأن هذه العينة مطابقة للعينة المحفوظة لدى رئيس لجنة الفحص ثم ترسل 
الى الجهة الفنية المختصة بعد إعطائها رقما سريا مع ذكر رقم وتاريخ الفحص للعينة 
الأصلية للاسترشاد بها عند الفحص وعند ورود نتيجة الفحص لعينة التوريد ترفق مع 

مستئندات الصرف. 


فادا تلفت العينة نتيجة الفحص فتتحمل الجهة الإدارية قيمتها متى كانت مطابقة للمواصفات» 
أما إذا ثبت عدم مطابقتها فليس للمورد أن يطالب الجهة بقيمتها. وإذا رفضت الأصناف 
الموردة الموضوع عليها اسم الجهة الإدارية فيمحى اسم الجهة منها قبل ردها للمورد 


المبحث الأول: مفهوم_وخصائص عقد_التوريد , .م 
مادة )0 :)١ ٠‏ 
يجب على الجهات التي تقوم بفحص الأصناف أن تبين في تقارير الفحص ما أسفر عنه 
بالأخذ دائما بهذه النتائج ورفض الأصناف التي لا تطابق المواصفات أو العينات المتعاقد على 
أساسها. 


على أنه يجوز قبول الأصناف غير المطابقة إذا كانت نسبة النقص أو المخالفة لا تزيد على 
)90٠١(‏ عما هو مطلوب بالمواصفات المتعاقد على أساسها بشرط أن تكون الحاجة ماسة 
لقبول الصنف أو الأصناف رغم ما بها من نقص أو مخالفة وأن يكون السعر بعد الخفض 
مناسبا لمثيله في السوق. 


وفخت. أن !تقر “لحثة: الفخصن :عياحية | الأصيتاق: لقاع اص المطلوية خن: ‏ أحليا' و انه ان 
أو المخالفة. 


ويجوز للجنة الفحص الاستعانة بفني أو أكثر من الجهات الفنية المختصة إذا رأت ضرورة 


.١‏ الأصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها لغاية (95) يكون قبولها بخصم مقدار 
الخفض في الثمن الذي قدرته اللجنة. 


". الأصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أكثر من )5 لغاية )0 0١‏ يكون 
قبولها بخصم مقدار الخفض في الثمن الذي قدرته اللجنة مضافا إليه غرامة مقدارها 
(9/650) من هذا المقدار. 


". الأصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أكثر من )963٠١(‏ لغاية )965١(‏ يكون 
قبولها بخصم مقدار الخفض في الثمن الذي قدرته اللجنة مضافا إليه غرامة مقدارها 
)/٠٠0(‏ من هذا المقدار. 


على أن يكون القبول بموافقة لجنة البت والسلطة المختصة بشرط أن يقبل المورد كتابة هذا 
الخصم والا يرفض الصنف وتطبق أحكام هذه اللائحة. 


ماده (" :)٠١‏ 
0 ا غير مقيدة بشرط يعتمد قبولها من السلطة المختصة بعد 
تفدير ثمن لها بمعرفة لجنة ذات خبرة بهذه الأصناف وتحرير شهادة إدارية عنهاء ثم تضاف 
بحسابات المخاز ن كالأصناف المشتراةء على أن يبين الثمن المقدر لها في خانة الملاحظات 
ويكتب أمامها في خانة الثمن 'بدون مقابل" ويتبع هذا أيضا فيما يختص بالأصناف الواردة 


355 الفصل الخامس: عقد التوريد 


أما الهبات المقيدة بشروط وبالأوقاف والوصايا فيتبع بشأنها الإجراءات المذكورة بعالية بعد 
اعتماد قبولها وفقا للقواعد المنظمة لذلك. 


مادة :)٠١4(‏ 
ل 
من سلامة الأختام والعلامات أو الصناديق الواردة بداخلها الأصناف ويحرر محضر فحص 
عن ذلك (نموذج ١١‏ مخازن حكومة) تثبت فيه ما قد تجده من نقص أو كسر أو تلف ثم 
يحرر عله معصين: امن على طلن خصيد ناته التالقة لو المفقودة (نموذج 1 مخازن 
حكومة) لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوه مع مراعاة المواعيد التي تحددها شركات التأمين - 
في حالة التأمين على البضاعة - حفظا لحق الجهة الإدارية في استيفاء قيمة التأمين والا 

التزم به المتسبب في فوات هذه المواعيد. 


وتضاف الأصناف بالمخزن حسب الوارد بالفاتورة بغض النظر عما تجده اللجنة فيها من 
المعمول نهاد 


وفي حالة تعذر فتح الصناديق وإضافتها حسب الوارد بالفاتورة لأسباب اضطرارية تقرها 
كتابة السلطة المختصة يتبع الأتي: 


.١‏ تضاف تلك الصناديق بأذون إضافية مؤقتة بالحالة التي هي عليها إجمالا بعهدة موظفين 
مسئولين بعد ختمها بخاتم مدير المخازن بطريقة تضمن سلامة الأختام حتى يعاد فتحها. 

". عند استخراج أذون الإضافة المؤقتة السابقة الإشارة إليها ترفق صورة منها مستندات 
الصرف لإمكان إزالة المبالغ السابق الخصم بها من الحساب المختص. 


إجراءات إبرام عقد التوريد 


يخضع عقد التوريد - شأنه في ذلك شان العقود الإدارية بصفة عامة - في إبرامه 
للإجراءات المتبعة في ابرام العقود الإدارية» وقد سبق أن ناقشنا هذه الإجراءات في المبحث 
التانى من الفصل الأول (الذى يناقش طريقة إبرام العقد الإدارى طبقا للقواعد 00 
للمناقصات). وكذلك ناقشنا هذه الإجراءات في الفصل الرابع بالنسبة للعقود التى تتم طبقا 
للقواعد الدولية للمناقصات (قواعد البنك الدوليء وقانون اليونسترال النموذجي» 55 
التجارة العالمية). 


ويمكن تفسيم عقود التوريد إلى نوعين رئيسيين؛ هما: عقود التوريد المحلية (أى التى 
يكون فيها المورد طرفا محلياء وتكون السلعة أو الخدمة الموردة منتجة محليا أيضا)؛ وعقود 


المبحث الأول: مفهوم وخصائص عقد التوريد د 
التوريد الدولية (أي التى يكون فيها المورد طرفا أجنبيا إما بشكل مباشر - كان يتم التعاقد مع 
المنتج مباشرة - أو بشكل غير مباشرء كان يتم التعاقد عن طريق وكيل محلى للمنتج؛ والتي 
أيضا تكون فيها السلعة أو الخدمة الموردة منتجة بالخارج). 


وبالنسبة لعقود التوريد المحلية» فإنها تخضع حتى الآن للقانون رقم 4 لسنة ١98”‏ الذى 
ينظم قواعد اإجراء المناقصات» وهناك حاليا مشروع بتعديل هذه القواعد مطروح حاليا على 
مجلس الشعب لمناقشته وإقراره حتى يواكب القواعد الدولية التى تنظم المناقصات. أما بالنسبة 
لعقود التوريد الدولية. فإنها تخضع للقواعد الدولية التى تنظم إجراءات إشتراء السلع 
والخدمات (قانون اليونسترال النموذجيء. وقواعد منظمة التجارة العالمية)» وفي حالة تمويل 
المشروع من إحدى مؤسسات التمويل الدولية» فإن العقد يخضع للقواعد التى تضعها المؤسسة 
المعينة لتمويل المشروع (مثلء لائحة مناقصات البنك الدولى). 


البنود الرئيسية فعقد التوريد 
-١‏ الغرض من العقد: 


يوضح في هذا البند الغرض من العقد المراد إبرامه بين جهة الإدارة والمورد الأجنبي؛ 
وكما أسلفناء فإن عقد التوريد عنصره الأساسى تسليم منقولات (أى سلع) يتفق على 
مواصفاتها مقدماًء وقد يكون موضوع العقد تصنيع هذه السلع ثم توريدها (كما هو الحال في 
عقود التوريد الصناعية). ويجب أن يتم توضيح الكميه المطلوب توريدهاء والسعر المتفق 
عليه. وقد يرد بيان السعر تحت بند منفصل. 


" - التمويل: 


يوضح فى هذا البند كيفية تمويل المشروع. والجهة الممولة له» وحجم التمويل» وشروط 


م شروط التسليم: 


تتضمن شروط التسليم عادة تحديد المكان الذى يتم فيه تسليم السلعة الموردة؛ والتاريخ 
الذي سيتم توريدها فيه الى المكان المحدد في العفد. ويترتب على تحديد مكان التسليم 
وطريقة التسليم مجموعة من الإلتزامات التى تختلف من حالة إلى أخرى. وإزاء ذلك؛ 
أصدرت غرفة التجارة الدولية مجموعة من التعاريف والمصطلحات المستخدمة فيما يُعرف 
بإسم "عقود البيع التصديرى" 02153015© 5016 80011 وذلك لتجنب إختلاف تفسير هذه 
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المصطلحات في مختلف دول العالم. وفيما يلى شرح موجز للإلتزامات المترتبة على كل 


ل0) 
- تسليم البضاعة من المصنع. 


“شطع البضاعة اللناقك مع “تحمل المسترى 
مصاريف النقل. 


- تسليح البضاعة على رصيف ميناء التصدير مع 
تحمل المشترى تبعات ومصاريف التصدير. 


قطي النصناعة على لين السقيدة فن :نياع التصدين 
(صع تحمل البائع جميع المصاريف والتبعات حتى 
لحظة اتحميل البضاعة على السفينة): 


- تسليم البضاعة خالصة أجرة الشحن في ميناء 
الوصول. 


- تسليم البضاعة خالصة الثمن والتأمين وأجرة 
الشحن في ميناء الوصول. 

- تسليم البضاعة إلى الناقل خالصة أجرة النقل 
- تسليم البضاعة خالصة أجرة النقل والتأمين في 
عند حدود دولة المشترى. 

- تسليم البضاعة من فوق ظهر السفينة في ميناء 
الوصول. 


- تسليم اليبضاعة على رصيف ميناء الوصول 
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المبحث الأول: مفهوم: وخضائصن عقد. التور يدن دن 
ع مح دامر ترم مم المتكت !دول فقهوم وخصاضن عفد التوريد 


- تسليم البضاعة غير خالصة الرسوم في ميناء لاأثانا لع,17اءع10 [إانآ(][ 
الوصول. 111 


- تسليم البضاعة خالصة الرسوم في ميناء الوصول. 210 لإانانآ لع 7زاع 72 ظر[ر[ 
14- |( لمستندات التى يجب تسليمها عن كل شحنة: 


المطلوبة منها: 
أ.. فاتورة المورد 120170126 11617'5ممنا5: 
وتوضح هذه الفاتورة وصف البضاعة والكمية وسعر الوحدة وإجمالى السعر. ويطلب 
عادة أصل + صوردين. 


ب. شهادة المنشأ ماع02 01 6غأهء1111رع): 
وتوضح هذه الشهادة البلد الأصلى الذى تم فيه إنتاج السلعة الموردة. ويطلب عادة 
أصل + صورتين. 


ج. كشوف التسليم 56366706715 210119765 أو ما يطلق عليه "كشف التعبئه والوزن" 
أدأنآ أطعاء/18آ 00د عمتكاعوط (أصل + صورتين). 


د. شهادة الفحص أو الإختبار 0612011122066 )15 01 101] 62م 1275: 

وتصدر هذه الشهادة إما من المورد نفسه؛ أو من ممثل ألمشترىء. أو من جهة أخرى 
مختصة. وتثبت هذه الشهادة أن السلع الموردة تمت معاينتها في مصنع الموردء 
واختبارها والتاأكد من صلاحيتها للغرض الموردة من أجله. وقد تأخذ هذه الشهادة 
شكل شهادتين منفصلتين؛ الأولى يقدمها المورد وتسمى شهادة فحص 175066]1017آ 
601112 ). ويقر فيها المورد أنه تمت معاينة السلع المطلوبة والتأكد من ملاءمتها 
للغرض منهاء والثانية تصدر من جهة الإدارة التى طلبت توريد هذه السلعة» وتقبل 
فيها السلعة الموردة أو عينات منهاء وتسمى هذه الشهادة شهادة القبول 8266])مع860م 
عاغدء 1 تاروع ). 


ه. شهادة تأمين بحرى 015)11122]6) 125105326 1131126 : 


3-3 الفصل الخامس: عقد التوريد 


ه - شروط الدفع )اعمم :223 01 كصطاتء 1 : 


يحدد في هذا البند الطريقة التى يتم بها دفع ثمن السلع الموردة. وعادة يتم دفع قيمة السلع 
عن طريق خطاب إعتماد غير قابل للوإلغاء )01ع01) 01 1ع]اع.آ 21116170216 وتتم تجزئة 
المبلغ على النحو التالي: 


- يُدفع ,٠١‏ من قيمة العقد كدفعة مقدمة في غضون 3١‏ يوما من تاريخ توقيع العقد 
- يُدفع 9,99٠‏ من قيمة العقد عند إستلام المستندات المبينة في البند (4) أعلاه. 


يُدفع 99٠١‏ من قيمة العقد كدفعة مقدمة في غضون "١‏ يوما من توقيع العقد مقابل خطاب 
ضمان بنكى بمبلغ مساو يقدمه المورد. ويتم إهلاك خطاب الضمان هذا بالتناسب مع قيمة 
البضباعة الصيلمة , 

يُدفع 96٠‏ من قيمة العقد عند تقديم المستندات المشار إليها في البند (4) أعلاه. 

يُدفع 90٠١‏ في غضون ٠١‏ يوما من إستلام البضاعة عند تقديم المشترى شهادة القبول. 


5 - الضمانات 021121:21166©65: 


يُطلب من الموردء عادة» تقديم نوعين من الضمانات ؛ الأول : ضمان للدفعة المقدمة 


0012116 ]0617:لا52 ع407306,: والثاني: ضمان التنفيذ النهائى ‏ 267101102766 
26 ؛ وسوف نوضح ذلك بشئ من التفصيل. 


كما سبق أن أسلفنا أن المشترى يدفع للمورد جزءا من قيمة العقد مقدما /6٠١(‏ من قيمة 
العقد). ولكن ما الذي يضمن للمشترى أن المورد سيقوم بالتنفيذ الصحيح للعقد المبرم بين 
الطرفين. وماذا يحدث إذا أخل المورد بإلتزاماته ؛ ولتجنب وقوع هذا الاحتمال؛ جرت العادة 
ان يدفع المشترى الدفعة المقدمة مقابل تقديم المورد خطاب ضمان بنكى بنفس قيمة المبلغ 
المدفوع؛ بحيث إذا أخل المورد بالتزاماته» يستطيع المشترى أن يحصل على حقه. وعند 
تسليم المورد السلعة المتفق عليهاء يتم استقطاع قيمتها من قيمة خطاب الضمان بحيث يتم 
ضمان حقوق الطرفين. ولنفرض مثلا أن المشترى إتفق مع المورد على شراء سلع تبلغ 
قيمتها مائة ألف جنيه ٠٠٠٠٠١(‏ جنيه)» فإن المورد في هذه الحالة يدفع له مبلغ عشرة آلاف 
جنيه 'دفعه مقدمة" 21رءع10/ز22 80172306 مقابل تقديم المورد خطاب ضمان بنفس المبلغ. 
ولنفرض أن المشترى تسلم شحنة السلع التى تبلغ قيمتها أربعة آلاف جنيه» فإنه يتم استنزال 
هذا المبلغ من قيمة الضمان» ويصبح مبلغ الضمان ستة ألاف جنيه فقط. 


المبحث الأول: مفهوم_ وخصائص عقد_التوريد , .م 


ومن ناحية أخرىء لنفرض أن المشترى إكتشف بعد فترة قصيرة من استلام السلع الموردة 
أن بها عيوبا خطيرة. فما الذي يحدث عندئذ ؟ إن المشترى في هذه الحالة سيكون قد ضاعت 
تأمين للتنفيذ النهائيع010212216) ع2616051020 (يعادل. عادةء» 96٠١‏ من قيمة العقد) 
لضمان سلامة السلع الموردة. وينتهي الضمان النهائي بانتهاء فترة ضمان السلع الموردة. 


:'122:65 2110 1(114165 الضرائنب والرسوم‎ -٠ 


ينص هذا البند» عادة» على تحمل المورد كافة الرسوم والضرائب التى تفرض خارج دولة 
المشترى مع مراعاة شروط التسليم المتفق عليها. 


8 - غرامات التأخير 261221165 '122123: 

يتم الاتفاق في هذا البند على مبلغ معين يدفعه المورد نظير تأخيره في تسليم السلعة 
المطلوبة عن المواعيد المتفق عليهاء وعادة يتم تحديد هذا المبلغ في صورة نسبة مئوية من 
سعر البضاعة المسلمة بعد موعدهاء على أن تتصاعد هذه النسبة مع تصاعد فترة التأخيرء 
بحيث لا تزيد نسبة الخصم عن 9,99١‏ من قيمة البضاعة المتأخرة. 


9 - فترة الضمان 267100 71121:211666): 


يقدم المورد ضمانا للسلع أو المعدات الموردة» وتختلف فترة الضمان من عقد لآخرء 
ولكنها لا تقل» عادة؛» عن اثنى عشر شهرآا. 


: 1121111118 التدريب‎ -٠ 
في حالة توريد معدات تم تصنيعها بالخارجء يتفق على قيام المورد بتدريب عدد من أفراد‎ 
طاقم المشترى بالكيفية والشروط التى يتم الإتفاق عليها.‎ 
: 11012201012 101 12121116 فسخ العقد للاخلال بالتزامات‎ -١١ 


ينص هذا البند على حق المشترى في فسخ العقد إذا أخل المورد بإلتزاماته الواردة في 
العقد. كما يبين الأثار المترتبة على هذا الفسخ. 


الفصل الخامس: عقد التوريد 


4 
-١"‏ القوة القاهرة ©1دا ©1123 ع1"012: 


يبين هذا البند الظروف الإستثنائية التى قد تحول بين قيام المورد بتنفيذ التزاماته, ويتضمن 
ذلك الحاللات التى تخرج عن إرادة وسيطرة المورد. ولا تكون ناتجة عن إهماله أو تقصيره؛ 
ويكون من غير الممكن التنيؤ بها. ومن أمثلة ذلك» الحرب. الحرائق» الفيضانات» إلخ. 


-١‏ عقد توريد مواد. 


ا عقد تصنيع وتوريد معدات. 
7 عقد توريد ودر كيب ونه تشغبط مواد ومعدات لمصنع حكومى. 


المبحث الثانى: نماذج من عقود التوريد 


8848 


المبحث الثاني 
زمادح من عقود التوريد 


نموذج () 


عقد توريد مواد 
15 أ«ع)1142 01 (اممناك 0ك أع دعاصم 


حرر هذا العقد في القاهرة في 


الطرف الأول: 
هيئة إيه بى سىء ومقرها في -ظظ25 
ويشار إليها باسم (صاحب العمل) 


ومقرها في 
ويشار إليها فيما بعد باسم (المورد) 


اتفق الطرفان المتعاقدان على ما هو 


ات 


المادة )١(‏ 
يتعهد المورد بأن يورد إلى صاحب 
العمل مواسير بى. فى. سى. المموج 
للمصارف السطحية في حالة جيدة 
بشكل كامل طبقا للمواصفات 
الموضحة في المناقصة. وهى كما 


يلي: 


يقبل صاحب العمل شراء الكميات 
المذكورة أعلاه طبقا لشروط العقد. 
ومستنداته حسبما تنص عليها المادة 
)٠١(‏ من هذا العقد. 


ما لعلتاعممء وععط كفطل أع دتمم ذن 1 
ملاع /تااع6 300 نؤطا 011 023120 


27 )1115 
أة لعاأدع10 ,231013 اضوع 01 80م 
(لاعنز0لمصحظط) لعلادء معأ لم ماع 


5600110 1: 

زوم م001 520000 
00000 أة لعنوعنا 
(““تعتاممن5) لعللدء ععاكدماعمعط 


08 عع282 0165:هم ع متأعةناهمء ولا عط1 
11101 عطا 


(1) عكدتسهة1) 
“1 00177114 11117 017 081:01 


0) لإأممناد مغ ك5علةمعلمنا ءءذاممناذ ع5ل 
لماوع نمء لع 7أبوعءم عغطا #علامامصط عط 
وصنوعل عع712تاوطتاد عط 201 عصاطنة .2.1/60 
عط مز لعأاعمم؟ 35 مامغتلصم اعء لمعم دا 

1 0مغ] 


وطن عطا حلط 0) عامعنعة ععنزوامصط عطة 
عط طالط ‏ لإالطم لمم ذل وعل] لا ضفتال 
عن كأضعمان0ل ,أعقامم 01 ل0لاللمق 

أع وام كتلط غ0 10 عدسهنت دا لعده لأصعمد 


المادة (؟) 
الأسعلسار 


- من المفهوم أن الأسعار هي نظير 
التسليم في مواقع مصائع صاحب 
العمل. 


- إجمالي قيمة العقد هي: غ2 
جنيه مصري (ما يعادل 2201116 
دولار أمريكي). 


المادة ("؟) 
التمويتسعطمل 
يتم تمويل قيمة العقد من خلال قرض 
بنك التنمية الأفريقي رقم 04 وايتم 
الدفع بالدولار الأمريكي إلى بنك 1 


في مدينة ..... بالولايات المتحدة. 
على حساب بنكى رقم 222100 
المادة )5 
شر وط الدفع 


يدفع مبلغ معادل بأسلوب الدفع 
المباشر 6 على النحو التالي ٠:‏ 


. يدفع 7,٠١‏ (عشرة في المائة) من 
يوما من توقيع هذا العقد مقابل 


ب. يدفع 7,4٠‏ من قيمة كل شحنه 
عند استلام المستندات التالية التى 
يجب تسليمها لصاحب العمل عن 


كل شحنه:- 


(2) ع013115) 
- 80 )14 | 


17 02061556000 56 0 عقة و5ععل2 - 
5 *]علا املاط عط م6 بإرع ازاعل 
.116 1215م 


ءءء :15 ١/3111‏ )2023© 031 عط - 
ْ) ل 10011325 115 ) 


(3) ع5ت12) 
ع ااه لل | 


عط زا عنلة7 ا 6عدامم [04) 16 
انلعم عاأصدظ مدعتاكمى طع نامغطا 0ع11032 
05 علصو8 ....... © 0011315 55] 15 ....... .ملل 

.هلأ ألامعع2 عأصوط ,ذَذتآ دا 21111 


0115© )4( 
1112115 001" 


14 عط [[1ذننا ]7ناملمة امع 1دلاتناوءع عط 
5 00طاع2 أترعم]لاهم إعععزل ‏ طعتامعتط) 
-:10110195 


0121 عطا كه (امععمعم مع1) 10966 .م 
0 صتطاتت لنهم عط القطد ععقم أعقنفدمء 
أ25ل283 أعةتاصدمه كلطا عمتمعزد 04 ولإدل 
أمعلةلااناوء عط 105 ععاموعوتاع علصقط 
20110 


للقطذ عنالدلا امعصدع تكصمء طعدء )0 9096 .8 
118 عطا أكملدعوج نوم عط 
لعالصطط ءط6 مغ عناقط طاعتطن كارع ستعمل 
لاعلا 101 ع01116 5نععلاو[مصظ عط م٠‏ 
:001151111 


)١‏ صورة من فاتورة (المورد) توضح 
وصف البضاعة؛ للكمية. سشسعر 
الوحدة؛ السعر الإجمالي (أصل + 
صورتين). 


؟) شهادة المنشأ (أصل + صورتين). 


0 كشوف التسليم موقعه من ممثل 
صناخت العمك: 


؟:) شهادة الفحص الصادرة من 
المورد. 


5) شهادة القبول الصادرة من صاحب 
العمل بعد معاينة واختبار عينات من 
المواسير المنتجة من المواد الموردة 


المادة (ه) 
جدول التسليم 


بحن اتشليم: المواة”' الى +مسبائع 'الميئة 
المصرية العامة لمسر وعات الصرف 
وفقا للجدول التالي: 


وتحتسب التواريخ من تاريخ استلام 
الدفعة المقدمة. ويحق للمورد تسليم 
الكميات المذكورة أعلاه بمعدل 
شحنتين فقط قبل الموعد المحدد بشرط 
عدم تجاوز الفترة المحددة أعلاه لكل 
شحنه. 


المبحث الثانى: نماذج من عقود التوريد ١/ا"‏ 


1217012 (رع1أممناذ) عطا 1ه لإممء عم0 (1 

5 ]0 نام 21ءوع0 عط ع مامد 

312010111 [3غ]0) 320 ع116م 1لا ,لإالأمةنا0 
.(165م0ء وللا) لطة أقسماعاءه) 


لقماعء0) مأواءه 01 عادء تامعن (2 
.(15م0© 13/0 2110 


لاط 518260 كالعط1ع]5]2 لإا 17اء10 (3 
.7ع ومع و”عع نز اأمصوصط عط 


لاط 0م155 ع)1122]ازعه 1035اعءم175 (4 
.11م مناك 


كذ عأدء111أقءه ع320أمءع26 لذ (5 

علأاقط أعكة ععلإمامسظ عط /إط 
01 وعامطردةد لءئاوء! لمة ل0عاععم5ر! 
عط لإط ل0ععنله:م و5عملم عط) 
بصعلاء ع10 5ل[1212112 6]ع1[مملات 
60000111 


(5) 0115 
59 إه 6 19 إن 07 (6 إن 9 


مغ لعنءازاعل عط [1انامطد [12معادكل/1 
عط م) علتلممعع0ة2 دعأرماعة؟ و طناقطط 
داع انالعطاء5 10110108 


0 عنمل غطا طرمعة لعأاملامء دعاهل عطل 
011 ماك عط1 .العملاهم ململ ع ماتلااععع1 
عبوطن عطا معلاتاعل م) اطعتد عط) كفط 
5 أكممء لاعلامنء وبا 5ق ]نان 
علا ع0الءءنيىرء امم عغفط ممتاتلمق مه لزإلمه 

.5 ماصع أكمو علامطن لمعب 10 ل0لرعم 


حون الفصل الخامس: عقود التوريد 


المادة )3 
التأخسمر في التسليسم 


اذا تخلف المورد عن إتمام الأعمال 
طبقا للعقد فى غضون الوقت المحدد 
لإتمام الأعمال أو أتناء أي تمديد لهذا 
الوقت ينم الخصم من سعر العقد نظير 
وفي صورة تعويضات متفق عليها 
ولبس كغرامة. 


وتكون نسبة الخصم من سعر العقد 
كما يلي: 
ولا يتجاوز الحد الأقصى لاجمالي 


المبلغ المخصوم للاسباب المذكورة 
أعلاه عن أية وحده كاملة بمفردهاء 


نسبة 90٠١‏ (عشرة في المائة) من 
قيمة الوحدة. 
المادة (7) 
- بِد , ال ندج ات 


-١‏ يعبأ ال بى. فى. سى. في أكياس 
تتكون من طبقتين من مادة 1ط 
سمك 


5 ميكرونء؛ وصندوق 
خارجي من مادة مونل اجمالي 
الوزن لكل كيس © "كجم. 


”- تكون الأكياس على منصة (باليته) 
خشبية تحمل وزن طن واحد 
صافي ولا تزيد عن ١,25‏ طن 
وزن صافي. 


"- يجب تغطية الباليته بطبقتين من 
مادة 5155 بسمك (7557١,٠مم).‏ 


)13115© )6( 
لطا‎ 13 111١11 


عطا عأعامصمء م 5أنه؟ ععتاممن5ة عط )] 
عابلا عع2ق10م220 10 ملعملا عط 01 هلمم 
لا أملمم 01 عمسا عطا متطغتت أعمنخمم عط 
القطة عتغطا عططنا طعناد 01 ممأدمعلناء امد ع0 
5 ع212م أعقناصمه عطا لرمع؟ ممع سلعل ع5 
لاط غ20 380 ك5عع صمل ل0ع02آنانض! :10 له 

فلات دين 


0اع116م أعوتاصمء عط 01 عع مامءع2عم 116 
-: 3/5ا10110 5د عط الفط لعاعنالعل عا 


عط مغ تناد [0]2] 7الالللل:2لط ع1 
ه30 101 كلروكدع1 علامطج عط ز0؟ لعاء لعل 
لععع<ء امد للقطد أتصنا عأعامصمك عاعماد 
لمن آه عبلة/ا عط 1ه (1090) امععرعم رمعا 


1315© )7( 
2801241101 01 25 


0لا 01 أنإكطم0ك 5ع53 0[ لععاء0م ).7ط -1 
5 ]0 د5دعمعاعلط طالب طط 01 ويعلاج] 
27 5210/0 01 م35 #عاناه 220 0ع تلط 
للقطذى عدط نجرعلاعء عه] غطواءا أعم عط 
.ع 25 ه66 


ه مه لعناعة)5 ع6 القطة ع558 156 -2 

016 )نا360 طغاننا غع11أهم معل00 

5 1.25 لمعه )70 0هة أخطعاعنا أ 
أطعاء با اع 


وبنا طاتة لعععلام0 عط لانامطة )غء1اهم عط1 -3 
2) ك5ععلعلط) طاالا صلق ظط )0 ورعلاج! 
لل 0.125 


المبحث الثانى: نماذج من عقود التوريد ‏ ؟07؟ 


؛- يجبا تحزيم الباليته برباط 2 طغزبت لعغاءط عط لانامطة )116هم ع1 -4 


بلاستيك قوى لربطها بإحكام حتى 
يمكن مناولتها بسهولة بالونش 


المشعب. 

يضمن المورد التعبئة حتى 
مخازن موقع التخزين 9 التابعة 
لصاحب العمل طبقا للملاحظة 


الموضحة في المادة (4) من 
المواصفات الفنية. 


5- في حالة عدم تحقق المورد من 
إتمام التعبئة على النحو المذكور 
أعلاه. وقبول صاحب العمل ذلك» 
يتم تخفيض السعر للطن لكل من 
مادة ال بى. فى. سى. والمادة 
المطهرة بمبلغ 
كغرامة. 


٠‏ جنيه مصري 


المادة )0( 


أ1[هم عط غطعن) مغ أاعط 16)ود1[م 2008اد 
اا اده لاط لإ[زودء 0ع1ل0صقط عط 0) 


انأصن عمعاعدم عط عم6غم2 قناع عع 1اممناك -د 
آعلإ0أملدط ع8 01 5ع5)01 غ1زو ع10ءم]د 
لدعتمطءع) أه 4 امد .8].8 ما عمال 1مءء2 

5061105 


عط لمعلا مغ ؤ5انه؟ عع 1اممنا5 عط 1[ -6 
كعلاامصط عط لمه عمتكاعدم عامط 
1عم ع116م عطا صعط1 .20عكم1 5امعمع2 
أأابنا عع انام لصة 60./ا.8 طاغوط 2مك 1م 
.كآ.آ 01 أقناملمة مد لاط لععتلعم عط 

./ا[2معم 35 200 


):121356 )8( 
1111 


طبقا للمادة (.) من المواصفات الفنية 
بكراسة المناقصة: 


له ءأمعع عط 01 8 امك ما ع1ل01ع0 يم 
-:عأمصط ععلمع) عط 01 كمه 1221 1اععم5 


- يجب على المورد قبول تدريب ثلاثة ‏ 12[128) 0غ أمعء26 5101010 165[ممناذ ع5[ - 


(؟) من كبار مهندسي صاحب العمل 
بالخارج وكذلك دعوة شخصصمط واحد 
)١(‏ من كبار العاملين لدى صاحب 
العمل لفترة عشرة )30( أيام 
بالخارج. 


يجب أن يتم التدريب بالخارج لدى 


و معلا 0[مصظ 01 (3) ععوط) 262020 
لاما كه [أعلا 35 5قعع7رزومء 01لارع5 
لمع 5 رعلا 0امصسع عط 4ه (1) عمه 

.لاقل (10) دعا 4ه 00لرعم 1062 211اد 


عطا عن مموءطة عط لأنامطد عمتمتدن عط 
جوع عط] لإأممناى طعلطن كعتصمممرم 
عط مغ 20011065 كه [اعللا كه 5لدلمع)22 
عألالم أن ع5ممنام عط ,10 عع لام مناك 

ام 


تسن الفصل الخامس: عقود التوريد 


- يجب أن تتضمن تكلفة التدريب 
تذاكر السفرء والإقامة وغير ذلك. 


المادة )5( 
الضمان والإنتهاء 
لْليَق , 


المناقصة تحت المادة )1١(‏ والمادة 
(54؟) من القسم الخاص بالشروط 
العامة للعقد. 


المادة لل 6 
مستتدات العقد 


فيما يتعلق بالبنود غير المذكورة في 

هذا العقدء تعتبر المستندات التالية 
- جزء متمما لهذا العقد: 

-١‏ المناقصة المطروحة من صاحب 

العمل رقم 

5- موعد تقديم عطاء المورد هو ُ.ء. 


المؤرخ 00 
المادة )١١(‏ 

القوة القاهرة 
حسيه هوا محدد في كراسة 
المناقصات تحت المادة (55) القسم 
الثالت: الخاصض:بالشروط العامة للدقد: 


صاحب العممل 
١‏ 
لم ورد 


علتاعص1 للنامطة عمتستهن 01 أومك 156 - 
001 0طتطروع20 ,5أععلء1) ع سصتاع نون عط 


.6 
(9) عك5نه01) 
70 11/114717 
11خ 1211 +1"01 111111110011 


تعلضن عله00صط تعلمعا عطا ما لع1اععمة كم 
أهتعمعع (وملاعء5 24 مث يي 15 ارخذ 


012 1011-01 للم 


(10) ع5دددان) 
100 001711 


أع12ام0 كلط دا 10621010 غ20 5عؤ5ناة 1 عمخ] 
عط [1[1آ/زا 5ا7عطرناء 00‏ عمصمابروا[م علطا 
أع19م0 قكلطا 01 أقدم لمتععاص1 كه ل0عمع200510 


١0١ 06‏ اعلمع) 5ع لزه [مصرع -1 


........ 026 510 167'5[ممناة -2 


العام 01 7علاع1| 5رعلاه[مصرط -3 


(11) عكننه1ن0) 
111[ ذل 1"011001 


له بعأممط ععلمع)ا عط مز لعلاععم؟ كم 


01 ممأتلمم لوتعمعع 111 ممنتاءءة 25 351 
001113 


ماع 10م كا 
لاع تام متاك 


المبحث الثاني: نماذج من عقود التوريد 16" 


نموذج (ب) 
عقّد تصنيع وتوريد معدات 
)1212م تان 1 01 لاأممهد 320 عننا اع 2 1تتصة81 ١ر15‏ أعد رامو 


حرر هذا العقد في مصر يوم 1 ابريل 
/1, 


بين كل من: 

الطرف الأول: 

المشار إليه فيما بعد باسم "المشترى" 
هو وزارة ومقرها في 
000 للل..»6 مضصر» ويمظلها في هذا 


الطرف الثاني: المشار إليه فيما بعد 
باسم "المورد" هو شركة اى. بى. 
سى. بفرنساء 


المادة )١(‏ 
غرضص العقد والاأدتعالر 


يتعهد المورد بتصنيع وتوريد المعدات 
التالية الى المشترى القابل لذلك 
بموجب هذا العقد: 


- المعدات 
2 القدية 
2 سعر الوحدة بالفرنك الفرنسي 


- اجمالي السعر بالفرنك الفرنسي 


أمبزوع دز لعلباعممء ؤ1 أعمامدمن ونط]' 
7 ,1نتمرث 9 ره 


ع )ع8 300 لا 


11156 227 

15 [1]0145128لاط" لعالدء ععا 1 مماععع1] 
غ2 10260 لل © الإكاأكتصتلك8 عط 
متعرعط ,21ل8207 , ل 1 
: .ل.ل الآ لعأ معوع مع 


5600110 22111: 

15 121[طط[]5" عط لعالدء عع 11و ماع11 
5 ...أ 10260 لإموملدهن) )عظمى عطا 
أمعع3 لدع10 ذا لإ لعأمعدع1مع]1 .ععمم] 


| ل.ل[ للعصظ ع/الخدأمعوع]مع] 
00 ,لهم 01 15 عع لكر 
(1) ع11م4 
011147 1111 "01 0181101 
1111م 
60 وع21)ع0ضنا مم ناك 11 
عطا 0م .لاالمصناكة 220 عاناأع12311012 
مز لاناط ‏ 0©0) 5أمع200 لعكقطء1نا] 


عطا أعدعامه0) امعوعمم طالا المرم1ارمء 
:عام أناوء ع لاأننذه 1011 


ليكووزه 2412| 
017 
وعصوءظ طعمععظ مرععلعط ألمتا 


وعضوعط طعوعءط مزععاعظ 51أه 1 


سن 


الفصل الخامس: عقود التوريد 


شروط التسليم وموعد التسليم: 


أبرم هذا العقد على أساس "سيف" 
(السعر شامل الثمن + التأمين + 
النولون). ووفقا لشروط الانكوتيرمز 
40 نظير وحدة كاملة» والتسليم وفقا 
بالإسكندرية» مصرء بعد اختبارات 
الورش. ويتم تسليم البضائع في 
غضون 18١‏ يوما بعد استلام المورد 
خطاب اعتماد نافذ معزز. وسيتم مد 
فترة التسليم بما يناظر أي تأخير من 
بنك المشترى في دفع الدفعة المقدمة 
إلى البنك الذي حدده المورد. 


المادة سس( 
التموي 
سيتم تمويل اجمالي قيمة هذا العقد من 
الإتحاد الدولي للتنمية» قرضص 


المادة (*) 
شغ رءطط لاقع 
سيتم دفع قيمة هذا العقدا عن طريق 
خطاب اعتماد معزز غير قابل للإلغاء 
يسمح بالدفع الجزئي للمبلغ عن طريق 
بنك المورد في فرنسا بحيث يصل 
المبلغ المدفوع إلى نسبة مائة في 
المائة من قيمة العقد بالطريقة التالية: 


| - يدفع من اجمالي ثمن العقد 
(أي 5570755 فرنك فرنسي) دفعة 


ذ 020 لاع /ال[عل 250 كصدعأا جرع ا زراعل 


8ه لع0تا[اعمم»ء 15 أعهتاممن) المعوعم ع1 


ه م1 ,90 كتت7أرعامع12 ر5زكةط 017 
دطمع)] كرعصلنآ لعنع197[ع0 أتصنا عاعامصم 
21165 ,املاع ,201213دءزء[هُم 007 


عط 01 بورع لازاعل عط .كلهت وممطياتمبد 
0 متطتات لعاعامصمء هط اأقطة 005مع 
علطا 01 ع1 امصتاك لإ6 أماععع: ععقة ولول 
للع01) ]0 اعااعآ ع الأو اعم0 ,لعم كوم 
ع6 [1ازا بعلازاعل 01 متعم ع1 
لامة ‏ 101 0ع معاءاع ‏ /إأ0150108م5ع1رم 
10 علمةط 5 تعكططعغوراط عط نزم بزواعل 
عطا 10 العمالاهم ععمهالج عغطا عمالاوم 

ةل [ممناك عط نإ لم21 ستصرمم علمهط 


(2) 1011م 
1 الى 1"111 


ع6 الالط أعونادهن) كلطا 01 الانامصة 051 ع1 
10031 تق مزع رآ عا 11011 1111 
أللعق (ثى2آ!) «مادأعووقم العررمماءء12آ 
لهسهة2ل3 04 5أومه ع) كلنوناه) 

اعع ز0] ع0131138آ 


(3) 11م 
111 24 01 111115 


علهم عط [1[اللا أعوتامه) قلط 01 امعمرزوط 
6ع[ 7260 1اكممء عا[طدع0/اع112 مه لعنامعطا 
ع6 0) اللعطامتط5 51121هم ع 12 )لمعم أتلع1) 01 
ها علصدط 2'5ع11ممناك عط طعنوعط) لعطوتاطهاى 
لط عم م6 عملنامصة ععموط 
عطا صا عنلةلا أعونامم) عط 01 أالععمعم 

: تع لمهم عمتدم1اه] 


أهام) عطا 01 ععلضط عط 4ه 0206(1096 
0 35 (764 252 1ط .1.6) أع اوم 
4 ع5 111لا العملادهم ععمة2017 


توقيع العقد عند تقديم خطاب ضمان 
بنكي بمبلغ يعادل ذلك ساري 
ويتم إهلاك خطاب الضمان هذا 


ب- يدفع 98٠0‏ من سعر البضائع 
المسلمة عند تقديم المستندات التالية: 


-١‏ أصل 4 5 صور من فاتورة 
والكمية وسعر الوحدة وإجمالي السعر. 


ست أصل + ؟ صور غير قابلة 
0 أصل ل 
المنشاً. 

6 أصل + 5 صور من كشف 
التعبئة والوزن يبين محتويات كل 
عبوة. 


- شهادة الفحص لاختبار الوظائف 
الصادرة من ممثل المشترى (أو في 
حالة عدم وجوده - من "المورد”) 
تؤكد أن المعدات تم تصنيعها 
ومعاينتها في مصنع المورد واإنها 
ملائمة للعمل: فى كهر “النيل. للعمايات 
التي تتطلب الخدمة الشاقة. 


صور من شهادة 


المبحث الثاني: نماذج من عقود التوريد 7117 


عط 01 عمتمعاد 01 كلزإدل 30 متطازيب 
عأصقط 2 01 وو زووتص طناك مه أعمناو0) 
2120102 أضع21؟أناوء مه 01 عع م213 نا 
لعء أأعل عن كلممع عطا أتاصن أله 
ع6 [[أاننا ع121206ان 01 عغااع[ ذلط1” 
عطا لاط /إ1[[دم0:10م70م لعدمععع0 

.5 لم76 1أعل 01 عنالة؟ 


5 لع2ع لاع عط كه ععلءط عط 1ه 8096 رط 


أكملدع2 لإىعلالأع0 )2 2100م عط [[زبن 
5ع 1011029108 ع8[ 01 ممزووالطناد 


عط 01 5عاممء ناه1 له أقضاعاءه عم 
5 ع( اللامط5 ع1017016 2'5ع1أممناك 
200 عه21م غ1لنا ,)00221 ,ملام 1رعوعل 

]012[ 01. 


ع1ط13) 201-680 1نا10 220 أهضائعتزه عم 
لآ أه أاز8ظ مدعان عط أه وعأمم» 


عط) 01 5ع1أم0ء 1001 320 أفداع 1ه عم0) 
ع0 01 ماوع نامع 


01 165ممء 1010175 320 أفسضاعتءه عم 
علا ل أمعل1 أذذا أطعاعنة لمعه عمكاعدم 
ع28اعدم طعدء 01 كأمعامم 


عغد 1نامع أوع] 100اععم185 [120)1003نا؟ 4م 
لطع قباط عط) لاا ل155 
لاط ععمعوطة “تغط ملا ع0) الغو امعدع6مع] 
20 0211م أنالوء غقطا 08 1ناوكة *16اممناذت" 
مز لعاأععمكهآ له لعناعة تاصقم مععط 
عط مذ عنوععمه هأ عاطفاتنك لارماعة؟ كلط 
لأنسل ‏ لإلتوعط عطا 1 عأزلطة معللال] 

061106 


5-7 
ري 


إل 
1 


ا 


الفصل الخامس: عقود التوريد 


- شهادة معاينة الفحص البحري 
صادرة من شركة الفحص البحري 


ومقدمة من المورد. 


/ا- شهادة تأمين بحري. 

ملحوظة: يتعهد المورد بأن يرسل 
؛ إلى المشترى وشركة التأمين في 

غضون ثلاثة أيام أو قبل ذلك لتفادى 

أية مصاريف تستحق على التأخير في 


ية ٠‏ في 


تبار بالموقع في النيل وشهادة 
0 شركة الفحص البحري والمقدمة 
من المورد. 


وفي حالة عدم تقديم المشترى شهادة 
فحص نهائي إلى المورد في غضون 
فثرة 5٠‏ يوما وعدم إرسنال المشترئ 
إخطارا بدلك إلى المورد مع إرسال 
صورة من هذا الإشعار إلى البنك 
يعترض فيها على دفع الدفعة الأخيرة 
والتي تبلغ نسبتها ,90٠١‏ يجوز الدفع 
للمورة من «خطات :"اماك المع ١‏ 
غير القابل للإلغاء فور تقديمه إلى 
البنك الشهادة الإضافية التالية موقعة 
ومؤرخة على نحو 


المورد: 


صحب- 1 
يح من 


1ر0 لامتأاععمكص] لزع الاك 8106 -6 
لاء/17ناذ ‏ ع ندل عطا لاط لعناؤة]1 
كع أاممدا5 عط لاط لم أمعوع1م 'إللقم مه 


]1122 نالع ) ع 1551220 10 دل/ة -7 

5 أتمطد ما دععلة)2ع20نا ع 1[ممناك ع1 :قلح 
0غ 4 300 2 .1 .8[0 كأمعل]ناء00 01 لإممن 
لم لزه0) غ322 ؟تاكم1 300 تعكقطعصتط عط 
لامة 29010 10 50022 0,7 5لإهل 3 متطاابن 
مز لإهاعل 0غ عدل د5ع75عماء ألمعنال0150© 
120193 80005 ع7 108قدة01 


011 عل 04 1096 01 عمعمقلدط عط 0 
ع5 111ز 5لممع لع2ه17أعل عطا 01 عممم 
أه أماععع 01 ولإاهل 60 ملتطغاد 21م 
مه اتلعىك 01 ععاع1 عطا لاأونامغطا 5لممع 
ععممامءهء2 عطا ‏ 01 55105للنطناك 
تعكقطع0ناط عط لاط لعندذ! عأدء نازع 
2 لصة عازلا عطا صز غوع) عغزو عط «عالة 


008 300 1075]ع6م 125‏ 1021126 
عمتمةكخ عط لإط لم155 علدء] ]عه 
عط نزم لعأمعوعم 220 'اللقمصطرهن) /إع/11ناك 
لك 


0 ك[أله] ع35طاع5نام عطا أمعلاء عط لآ 
لقم 2 ععز[آممنذ عط)ا مغ عل1لامضم 
0 عطا متطالد عغ2 عه «وملاععمكدا 
مغ كلتهط ععمقطععنظ عط لصة 100صعم كنال 
ععتاممناك عطا مغ عع 2001 معام علااع 
0 عقتاععزطه علصدط عط مغ لإممء 2 طأغاللا 
عطا بلمععوعم (1096) دعا أهمظ علطا 
عط) طعنمعط) 0نهم ه56 لإهمم عع 1اممناك 
لع 04 معاع.آ عاطوعولعسز لعمسااصممه 
عط ]0 علصهط عغطا ه) ده لأمامعوع:2م رمملا 
موناةء نامع 2 لهده6 32001 ع(زبره!!0] 
:كع 1[ممناك عط نزط ل6غ2ل0 لإأسل 0مة 518060 


المبحث الثاني: نماذج من عقود التوريد ‏ 51075 


'يشهد المورد بأن كل البضائع بموجب 
هذا العقد قد تم تسليمها وقبولها عن 
طيب خاطر وبأن المبلغ المطلوب 
وواجب الدفع بموجب العقدء وبأن 
المشترى لم يعترض على الدفع 
المطلوب وأن المورد ليس لديه علم 
بأي سبب يدعو المشترى لعدم "الدفع". 


د- يتم أيضا دفع مبلغ 436٠٠‏ فرنك 
فرنسي وهو ما يوازي ٠‏ في المائة 
من ثمن الفحص البحري عن طريق 
خطاب الاعتماد فور تقديم إخطار 
استلام موقع على نحو صحيح من 
المشترى. 


ه- يدفع أيضا عن طريق خطاب 
الضمان مبلغ 5755٠‏ وهو ما يوازى 
في المائة من تكلفة الخبير الفني 
للمشروع في مصر الذي سيساعد 
المشترى أثناء بدء التشغيل (فترة 
التجميع؛ وفترة بدء التشغيل للمساعدة 
الفنية ر التدريب علي الشفيل :و الضيانة 
لمدة عشرين )3١(‏ يوما من أيام العمل 
بمعدل عشر )٠١(‏ ساعات يوميا) وذلك 


فور تقديم كشف الزيارة اليومي 
الصادر من المورد والموقع من 
المشترى. 


و- يدفع عن طريق خطاب الاعتماد 
(ايصال بالبريد السريع) مبلغ ١77/١‏ 
فرنك فرنسي بما يوازى تسعين في 
المائة من ثمن دليل التشغيل الفني 
والتعليمات. والصيانة الوقائية. 
والتزييت والتشحيم الذي يحدد 


كلم 186 أأت ها كئالمع «ء اوديري 7/6" 
بورماع لدان امعط معنس1[ أعنندد0ن0) عززز «ععاتنا 
21710171 - ©1176 ,لعامعءع© 0‏ سه لع«ءنبذاعل 
#أطمامم 0ه عيبل بإأرعممجم 5 لع 1مطااة 
كه[ «عكفطع ري ء1[ا :نه أعه :مه 16[ 171067 
0710 20أكعيان 6< 70001716111 1/16 10 مءاعءزط0 01 
116 07[ كأاكوط 0 زه ك5سرمص| مء[اممياي 16 

0 


0 عماعط 49500 1115 1ه طاند عط1 (ل 
2311 عغطا 01 عع216م عط 01 أامععدعم 
عط طعنامعطا 10هم ع5 2150 111انن لإع/ازلاك 
01 21092 أمعدع17م ده أألع) 1ه معناع[ 
عطا لاط 0لعمعاد لإآنال ,أماععع؟ 01 ع7016 

وت 1لا 


0 عماء6 47250 1155 01 اناد عط1 رع 
لمعتصطعع) عطا 1ه أو5مء عطا 01 أمععرعم 
التنن مطبت املاع مزاع زمعم عط )2 أزعمعرء 
عطا عمصكنل ععوقطععيط عطا اأؤزو5ج 
منا- نهاك ,لاأطلرع355) 60011121551011128 
لصة ععصقاذزدكة لمعتصطءء) عط .ه10 لمعم 
101 عصتصتهنا عع27رع أرتهط لص درم تأوزعم0 
01 126 2 غ2 03/5 011108 (20) للع بن 
طع معط لتدم عط 11أ/تا (بإهل عم كستتمط 10 
م5510 لأطماطناد أكالمع3 اللع0 01 رعااع.آ عطا 
لاط لعناوذا أععطد ازؤزلا لإهل 0) /إ02 لاع ]0 

ب#عوقطع عاط عط نزط لعوع زد 0صد 2م1[ممناك 


0 عمزءط 13815 2115 01 صدد عذ1 () 
امعتمطعع) عط 0ه ععلمم عطا 1ه المعمرعم 
010 املأوععم0 .فاحل لصة كصدام .لمتاصفص 


300 118116 ,1015لا كارا 
ممه أله بععصومعأاظضتهم علالامعاعرم 
علمتمسضععل ‏ المطء طعتطبت صملغوءاءطنا 


عط أن ععتايل امه كممتأعصنية عط لإأرتوعاء 
ممه خسعاكلزد عاانوعللاط .وتككقطء ,عمزول 


بوضوح وظائف وواجبات المحرك». 
الشاسية؛ النظم الهيدروليكية وغير ذلك 
من الإكسسوارات. 


ز- يدفع عن طريق خطاب الاعتماد 
مبلغ ه81 ١"‏ فرنك فرنسي بما يوازى 
تسعين في المائة من سعر كتالوج قطع 
الغيار للمحرك والشاسية وذراع 
الرفع» والنظام الهيدروليكي وغير ذلك 
من الإكسسوارات (وتكون كل قطع 
الغيار مميزة برقم مسلسل) وذلك فور 
تقديم المورد إخطار استلام إلى البنك 
موقع على نحو صحيح من المشترى. 


المادة (4) 
وديعة ضمان 
يصدر المو ري د ضممانا لتسديد الدفعة 
المقدمة في شكل ضمان بنكي صادر 
من بنك المورد بما يوازى عشرة 
)٠١(‏ في المائة من اجمالي قيمة 
العقد. أي 507055 فرنك فرنسي 
ويتم إهلاك هذا الضمان تلقائيا 
المشترى. وسيظل . الضمان . مناري 
المفعول حتى يتم تسلم الوحدات» 

وسيتوقف تلقائيا في نهاية الفترة. 


ويصدر المورد تأمين نهائي في شكل 
ضمان نهائي صادر من بنك المورد 
بما يوازى عشرة )٠١(‏ في المائة من 
إجمالي قيمة العقدء أي 4" 
فرنك فرنسي. ويجوز إهلاك التأمين 
النهائي بالتناسب مع قطع الغيار 
اللية الن سكاف المشدر ١‏ مكذناك 
مع نهاية فترة ضمان أية معدات تم 
تسنيمها. ويتوقف التأمين النهائي تلقائيا 
في نهاية الفترة. 


اعناهعط! لتدم عط 1لا" رذع ل رمؤوععع32 ع0 
01 55107تتططأناة 025 )للع0) 01 تعلاعا عطا 
.(أماععة؟ أتهد ذوع؟ملع) غ201 طأعاوم15ل 


0 عماعط 13815 5ك21 06 لازناد ع1 (ع 
5 ع5ةم؟ عغطا 01 ععلرم عطا 1ه اأمععرعم 
5001 ,كأككقطء ,ع(أكدء 107 عناعم لها 
5 01165 200 للتعاكلز5 ع 1أناة لز 
ه لاط لمعل ع6 ا1هط5 كتمهم ععوم؟ [اله) 
لأعنامقط) 210م عط اأقطة (تعطتصتاد 12[1,ع5 
ما للوأوعتساتطناد 00 أتلعن) 01 معازم[ معطا 
01 ع20116 2 01 عع تأمميد لإ6 علموط عط©) 

35 نظ عط لا لعمع51 لإاأنال أراععع: 


(4) ع11)مم 
00511 004141111 


200 328 علاذؤوز [أزبط ععناممناك عط 
عط ما ,ععاصضة دباع ألمعلرءوتناطمراع؟ المعلمطلاهم 
برط 0عنا155 ععا7تتدناع علمةط 01 لتتره] 
(أمععمعم معا) 1096 عضاعط عاصقط وأمع1اممناك 
2 2ط 1٠.6.‏ رأعق اده أ0 عدلة؟؟ [هاما عط 01 
لاألهء721ماناج ع5 [أزبل ععامهتهقناع كلطآ .764 
5 عط طاتط 10100مم20م مز لعسلعء 
0116 قلاع ع1 معكقطعتوط عط ها لعرع ا زاعل 
01 لمعل ز[عل عط لمن عع:10 مز متقجوع [لانط 
اج لإاأدع تاف مطماتد عكوعء [ألأنط لمة كأتننا عط 

عم عطأ 4ه لمع عط 


06110110211 2 عناذؤ1 [اثبط عع [اممناذ عط1 
لعنادذا 166مة تقناع [02؟ أ0 لعه؟ عط دا لصهط 
0ع) 10960 عملعط ,كلموط 5معنتاممند لإط 
٠.‏ ,]02112 ]0 عنالة [دأما عطا 01 (المععرعم 
لاقم لقمط ععمقصطمهأ1معم عط .252764 115 
عتقم؟ عط طاانه ممنخوممممم مز لععسلعم عم 
2110 510165 عع كلع تباط عط مغ لعنع ‏ زاع0 23215 
01 لمعم لاتوت 01 لمع عط لالد 50ل 
ع1 61م ألالء لع 117اع0 ديك 
5ع ذفن هط 06112 

هعم عط أه لمع عط غه بزالهء21لرماناك 


المادة (6) 
الت سايم 


يتم الانتهاء من تسليم البضائع في 
غضيون ١8١‏ يوما 'سيف"., ميناء 
الإسكندرية بعد استلام المورد خطاب 
اعتماد نافذ معززء وسيتم مد فترة 
اكليم يما تاكن اي تاحير يك دونك 
المشترى في دفع الدفعة المقدمة إلى 
البنك الذي عينه المورد. 


المادة (1) 
التآمين البصري 


يرتب المورد لتامين شامل على 
البضائع يفط كل المخاظن: من:وقت 
الجن على من الدفينة حك سناة 
الامكندرية بخيث يغطى :9011 من 
فده البعناك' تيبر يكاز كم الركيل 
التحلى » اللمورن: في كل 'الأجرادات 


من ١‏ لمشترى. 


المادة 64 
الفللشتنشن*٠*ن*٠ش*“سصضصض‏ 


يجرى اختبار فحص للوظائف فى 
مصنء المورد الكائن في -/إ0112112"آ 
)»1 ويقدم موعد برنامج 
الاختبار إلى المشترى قبل شهر من 
الاختبار. وفي حالة عدم حضور خبير 
الفحص المعين من المشترى في 
مصنع المورد في غضون الفترة 
الموضحةء يحق- للمورد اجراء 
الاختبارات بمفرده على مسئوليته. 
ويصدر شهادة منه توضح أن المعدات 
مطابقة لشروط العقد والمعابير 
المعمول بها. 


المبحث الثاني: نماذج من عقود التوريد 5/١‏ 


(5) عل 41م 
1111 


عط [أقطة 05ممع عط) 01 لإأممند عطل' 
مم ملاعلة 011 25ل 180 ملطازبت لعاعء[م حرم 
011120 عط آأه عع اامصناك لاط أماعععر عاج 
01 200عم ع1 .للع 01 عناعآ ع لالأووعمه0 
لع50عاء<ء لإأع0للمممدعررمك عط [[زبد بورع ا ز[عل0 
ما عامهط 5'تعئقطعصنط عط لإ بإواعل لامه 101 
لمقط عط ما امعصلاهم ععمة9لج عطا عدالاهم 

دع 1اممنك عط نزط لم726 لمم 


(6) علاع نرم 
01 ا41 ]1 نا ك1 113/1 دل 


علا اؤناآعمز 101 عع مفكة أاأقطة :عا أممناك عل 
دعاو [له ؟6/امء 0) 0005م عط 10 ععللة ناكداً 
منطر عط لعدمط ده عصتلد10 1ه عستا عطا رما 
01 110906 ع2لاعلامء )01 201513وراع[ة 5 منا 
01 أضععة أدع10 عطآ” .011 عنله/ 80005 عطا 
لله طآا عندم نع تدهم لالقطذد عع أاممنك عط 
150130 لإ2ة ع0ألمععءممء 5عتنالعءم1م 

ع5 طعتناظ عط لاط لعناوذا كلطلولء 


(7) علع1امم 
12111001 


لعن عط ال أوعا ملتانعمكم]1 أانصملاعصن1 لم 
لعأدع10 ,ات 1اممناك عطا 0 لإزماعة! عط دا اناه 
أنن) لمن عوط .عامرهن)-ع1-لإدمعاممط لل 
اعون اععناط نا لعأتسطيرة عط [لأمط ممع مم 
وان ونطتسبط عط 1[ .ععصو الك ما طاممم عمه 
عط 8[ ونا-سسوطد امم ك5عمل عمننعمكما 
لمعن 1لا عط متطاتمد ممطى ممت 5'مع نام ملاك 
عطقحصد مأ اغطعك عطا عنط “عتاممنذ عط لملمعم 
ست علط “تأان عصضصوان ‏ حاكت) عط 
نالك لانن نل عنسددز لللبس لمك بإغلااط أكممموع 
كأع متناو عط أفطا عمتاناد أاعد صلط نزم 
علا عضن كممغتلممق أعدنمهم) عط مغ لإأمصسرمن 

5ل" فعتناة عاأطنعناممه 


المادة )0( 
الاختبر بالموقع 


فور تجهيز الوحدات للعمل سيجرى 
اختبار للوظائف لفترة مستمرة مدتها 
خمسة أيام (4 ساعات يوميا تتضمن 
فترة توقف لمدة ساعة) أثناء فترة 
المساعدة الفنية المنتصوص عليها في 
العقد. 


وتتم معاينة الوحدات في حضور 
المورد أو من ينوب عنه لتحديد أن 
كل مكونات الوحدات تؤدى وظائفها 
للمواصفات الفنية. 


ويهدف اختبار سرعة الوحدات للتأكد 

مما يلي: 

- أن سرعة الوحدة 
الصافية ١/كم/س.‏ 

- أن سرعة الوحدة 


العضوية "كم|س. 


ويتحمل المورد كل التكاليف المتعلقة 
بعمليات المعدات خلال فترة الاختبار 
(وقود. تشحيمء وتزييت»)- وزيت 
معيبة» والفنيين التابعين للمورد). 
وعند انتهاء هذه الاختبارات بنجاح 
يصدر المشترى شهادة القبول خلال 
عشرة أيام. وفي حالة فشل الاختبار 
يقوم المورد بإصلاح الأجزاء المعيبة 
بنفسه ويعاد الاختبار مرة ثانية. 


في المياه 


الكتل 


وتحبة على المشذرى الكابة بالوكدة 


(20116)8م 
5111 ان 1151 


11 0215 عط) عمننةمع:م ممملآ 
ع5 11ثلا أوع) [1022اع2ن1 2 ,لم لأورعم0 
5 5 01 061100 12110115ألام» 2 101 10206 
آنا 026 10128ع2م1 /(02 عم 5اتامط 8) 
5515322 لمعتقطعع) عطا ع مكنال ,علهعرط 

0122 صا لعل تاعم1 لمضعم 


عط 15 «مملاععم185 مق18ع20ن ألمت عط 


ولط +0 ©ععلأمصناك عط) 01 عمرعوعم 

لله أقطا عستمصعاعل ‏ مغ ع70لأمامعدعرمع: 

8 عتة كأتمنا عط 01 5امع مم طم 

0 220 لاأذنام20][أنامرزى ‏ بإارعم0:م 

أوعتصطاعع] عط ليلافك 206000 

5060020005 

القط؟ كاأتد نا عط آه لععم؟ عطا 01 أوم) ع1 

71117: 

7 1631© 12 ]آنا عط 01 لععم5 ع5 - 
.لمكا 8 15 

15 71012855 12 ألدن عط) 01 0ععم5 156 - 
“الصا 3 


0 لعغداعء؟ كاأوم» 11د عمدعط اأقطذ رع ذاممنك ع1" 
ع1 عمال امعطم اناوء عط 04 كمملغدععمه عط 
1112210 ,عكوع2م8 ,آأعن) 0مترعم أوعا 
لعاعع1ع0 زمه 01 المعطوععهامع: ,آذه عتاسدعللاط 
.(165[ممناك عط 01 كصول _ت[مطعءع) لضه كأتقم 
ع5 01 لهناع1م لام /13ماء5201512 عط ممملآ 
ع370امع00ش عطا 5لإهل 10 لتطالابط ,كاوعا 
عط لاط لعنووز عط القطذر ‏ مئ2ع1/لمعء0 
راكع عط) 01 ععنلته؟ 01 عكقء مآ .معكعو تلط 
علالأعع1ع0 عغطا عتومعر لابن 2ع1[ممنك" عط 
ع5 [[الل أوع) عطا ل0مة #اعخصاط لاط 15م 

.لدع ل0عأدءمع1 


عكهء علا ما عناقط 11أبر بعوقطعووط ع5]آ' 
لاآء/الاع0 عطا رمآ المن عط)غ )0 


(مخزن البنك الدولي في كفر الزيات) 


ثم إلى موقع الاختبار. ويتحمل 
المشترى كل التكاليف في مصر عن 
الجمارك» ومصاريف الميناء. 
وشاساعم “لتقل “البرئة .و احرة 
استعمال الونش.٠‏ ويشترك طاقم 
التشغيل والصيانة في إعادة التجميع 

الخبير الفني للمورد وتحت 
رجو 


وس ف كقنع خرن 
فترة سديز )0 يوما من الن لتسليم. 
'"سيف". الإسكندرية. 


المادة (9) 

غرام تت التأخير 
في حالة تأخر التسليم. يجوز للمشترى 
أن يخصم من سعر العقد مبلغا يعادل 
واحد في المائة )7١(‏ من سعر 
البضائع المسلمة بعد موعدها. او 
الخدمات التي لم تنفذ عن كل أسبوع 
تأخير بحد أقصى خصم عشرة في 
المائة ١‏ من البضائع أو 
الخدمات المتأخرة من سعر العقد. 


المادة )٠١(‏ 
| االسسسسواسسس كلتك ”2 
يظل ضمان الماكينة ساري لمدة اثنى 
عشر )١١(‏ شهرا من تاريخ إنتهاء 
الاختبارات بنجاح في الموقع أو أربعة 
عشر )١:(‏ شهرا من تاريخ التسليم 


المبحث الثاني: نماذج من عفود التوريد 787 


ععدام عماعء لام عطا [لنا ,نمه لغتلدممء 
ا 215عآ اه عكلامطععة/1ا عامدظ ل1ءنث88ا) 
الث .عازد عصتادء)ا عطا 0غ نعط (غولاد2 
01م ,0125]كلاء 10/6 إاملاعظ 11 5اأومء 
011م275) 020 101 ككعلعلانا .كععتقطء 
آعكوطء نظ لاط لععوط عط القطدى ععدموكن 
الاعك1 10212161121 320 ع178أوعم0 للد 
10 هملع امهم [[ثنا الضنا عط)غ 0ه 
لدعتصطععا مع50ن ص3 طخاط ,لا[طلمرعدكوء 

.ا [[ممناك عط 01 ارعمعرء 


2 1لطا انلا ]531 أكلالطا كأوع]) ع1" 
011 لااع/ ا [اعل دما كنتدل 60 01 ل0لرعم 
.عام 


(9) 1011م 
241 لان[ نالآ 


اعكوطععتناط عط ,لاوع باعل غ12 01 عكقه 0[ 
هع116م أعهتامهن) عطا منرم أعتلعل (102 
01 (126) األعممعم عه ما امع له ناوه لآلاد 
لعنزواعل عطا 1ه عع1مرم لعن ؟ ااعل عطا 
101 و5عن16/ازء5 0ع6110110م01 01 80005 
ا 0 3 0 من لإوأعل 02 عاععنا لاعوء 
عط ؤه (ع109) األعع2عم دعا 01 وملاعنالعل 
عط طزمع]1 دععالاوءو 02 5لممع لعلزة[ع0 

11م اع 00 


(10) عاسم 
1141 1 ا 


متفطعء القطد أمعطاماباوك )0 لإأمم مهن عل 
عمل عطا وكا عطتممم (12) عراعس ره لاله 
0 ث)ل؟ أل كاىن) الأأووععع اد 01 لوتاءأمتمقت 01 
آه عاقل عغطا صرططظ خطاصمهمه (14) مععأاكناه] 

ألا كن تحرحت تزع لأعطء لطن ,011 بجر بازاعل 


4 الفصل الخامس: عقود التوريد 


ويجب إضافة فترة التوقف بسبب 
العيوب وإصلاح الوحدة والتي تخضع 
للضمان إلى فترة الإثنى عشر (؟١)‏ 
شهراء وتحتسب فترة التوقف من 
تاريخ استلام الإخطار من الوكيل 
المحلى للموردء وخلال فترة الضمان 
يجعل الوكيل المحلى فنيه ومهندسيه 
جاهزين في أي وقت لإصلاح الوحدة 
أينما كانوا في مصر مجانا بالنسبة 
للبنود التي يشملها الضمان والتي سيتم 
استبدالها أو إصلاحها في هذه الحالة. 


ولا يشمل الضمان في أي وقت سوء 
استخدام المراكب. و المغدات وملحقاتها. 


وفي حالة عدم توفر بعض قطع الغيار 
في مخازن الوكيل أو في السوق 
المجلى» فإنه سيسمح باستخدام قطع 
الغيار المتاحة في مخازن المشترى 
بشرط أن يعيدها المورد على حسابه 
إلى مخزن المشترى بنفس حالة القطع 
التي تم اقتراضها في موعد لا يتجاوز 
فترة الضمان. 


وإذا لم يقم المورد بإعادة القطع التي 
تم :اقتراضها يخصيم المشتدئ: تكلفتها 
بالإضافة إلى نسبة ٠١‏ في المائة 
رسوم إدارية من حساب المورد بدون 
أي اعتراض من المورد. 


ويخطر المشترى المورد في الحال من 
خلال وكيله المحلى كتابيا أو بالفاكس 
باللغة الإنجليزية بأية مطالبات بموجب 
ذللكء وتوضح شهادة الضمان موقع 


0 ذاعع1ع0 0 عنال 5100عم عع28ممماذ عط]1 
0ن عموء لاأعتطنت أتمب عط 01 عممتوهمعء 
عاأعبنن عط مغ لعل30 عط لالنامطد املق ةنا 
5 6100م ععقممم)ا5 عط ,لملرعم قطأادصمم (12) 
01 أماععع؟ 01 عنهل عغطا ممع لعل نااعصم عط ما 
عط 01 اأمععة لوع10! عطا طرمع؟ رملأوء 1 لم0 عطا 
لهع10 عط لم0لمعم لاأمقانةا علمأعنانا .65 1أممنار 
2020 كمققاعتصطءع) كلط عطلقط [[أنن أامععهة 
المع مغ ع0زنا لام اج عاأطهائة20 ورعع2 اودر 
ما علد لإغطا ملاع رعطللا رألمنا عطا مه حمعأ١‏ نأمن ' 
©١610‏ كماع!! عط :0] عععقطء 01 ععم] )وبروت 
لععوامع: عط ما ععة طعتطنط لإأمو صو لز 

عكق قلطا ما لع كلومع؟ عوللمة 


/لا30 أ 7علامء أ20 5ع00 لإأمم عونت ع1 
ألاع10م 1نالوء ,ؤ5[ء7655 01 عولاكلمم عطا عدولا 
161601 كلع لطاع ة 2 200 


ما غ1اط2121126 أ20 ع2 3115م 501502 عكقء لآ 
لوء10 عغطا ظ1 0 5ع7م]5ة 5أامععة عطا 
5لا 0 ل0ع/17ا2110 ع6 ل10ناما 1 ,أعع1 01م 
عطا دا عاطوللهة/ة ع2 طعتطنت كاموم م5 
عطا أهقطا 0ع70110م 5ع5]01 و*تععقطعق0اط 
قط مه عاعوط معطا معباعع 11زلا ععتاممن5 
عطا ,ع5]01 5أرع25طعتناظ عط ما النامععة 
1265 0م كأقهم لعاللعيء عغطا 35 ع20د5 

1ع مسولا عط مقط 


عطا تنلاع 0 12115 عع ذ1اممناك عطا )1 
للقا؟ تعكةطعصبظ عطا ,علعد0 كتحدم لعاللعم0 
5 2096 60 200101092 مل أومك رأعطا أعسالعل 
عطا لمآ ك5أوم م2107 اك آمتصلج عذا 
لإلة الامطاالت عع [أممناك عط 01 امنامععة 

.لا لتاممناك عط مرمعا ممنءء زه 


20111 لالأمصيهوهم القطد عمعمقطعسيط عط 
0 أاضعع3 لأوعه1 ولط طعنامعط؟ عع نام مناذ عطا 
اذأاقصط ما عالساوعه لإط عه ع لما 
قلطا 1مع20نا كلرتواء '[2ج 101 عع تناع م د! 


المبحث الثاني: نماذج من عقود التوريد 582 


السفينة والمشكلة باختصار في خطاب 
يُرسل بالفاكس إلى المورد من خلال 


ويتحمل المورد كل التكاليف المتعلقة 


بمكونات النظام الهيدروليكي 
والكهربائي والميكانيكي للوحدات 
وكذلك الزيت الهيدروليكى بسبب 


إصلاح القطع المعيبة خلال فترة 
الضمان بشرط أن لا يكون العيب 
ناتجا عن سوء استخدام السفينة أو 
الماكينة أو ملحقاتها. 


وفي حالة تخلف المورد عن إصلاح 
أي عيب في غضون أربعة (4) أيام 
للوحدة الموجودة في الوجه البحري 
وستة )١(‏ أيام من محافظة المنيا حتى 
محافظة أسوانء وبعد إخطار بالفاكس 
بخطاب مكتوب باللغة الإنجليزية من 
المورد من خلال وكيله المحلى يتخد 
المشترى الإجراء الإصلاحي على 
حساب المورد بدون أي اعتراض من 
المورد وبدون الإخلال بأي حق أخر 
قد يكون للمشترى تجاه المورد 
الغيار المعيبة يقدم المورد تقريرا 
يوضح الفترة المعقولة المطلوبة 
لإصلاح العيوب. وفي حالة حدوث 
أي تأخير بعد الفترة المحددة توقع 
غرامة من حساب المورد بواقع 
)٠٠١(‏ دولار عن كل يوم. وثعطى 
عمل على كل فترة الضمان. 


1201 لالقطذ 102)دء11نارعهء لإأمقصة 1 
عغطا لمة لأعذوعلا عط 01 وملغدع0] عطا 
عمهل ع5 القطد طعتطن عامط دز مرع[اممرم 
:6 1لممناد5 عطا مغ عالماوعد! ]0 ععناع1! 2 بزط 

أضعق38 لدع10 كتلط طعنامرط) 


0 لعغداع:؟ كأاومه 11ج عدعط اأهطد 2ع 1اممناذ ع1 
لدعتضاععاء ,ع اابدعللزط عط 1ه كامعصممصم عطا 
4 كألقنا عطا 01 ممعاولاو أدءامقطععم للد 
عنال لعمم0) عط القطد آذه عااسدعللاط عط هكاج 
عممنال كامهم ل[عاعع1ع0 عا عم ارلومع 0] 
عط) أفط) 0عل011:م ‏ ,لممعم ‏ وبا 
عطا 01 عذناولل1ا 0 عنال )20 15 تدم لعاعع]عل0 
.أمعتعط المع ماع22 220 العتام ألاوء ,أعووع؟؟ 


101 لإلعلدع؟ أتهاد ها كاتهد1 عع 1أممناك عط ]1 
عط 108 ولإدل (4) كناه؟ متطازيت أعع]ع0 زمه 
تمع8 0) من أملاعع ععبرو1 مز لعنوعن| ألمنا 
أظ مس5 دلاول (6) <زذ 220 0017201266 أعناك 
موث 0] من ع2772022ع )001‏ 212 آلا 
]0 ععناء1 مع 2 2162 لله ,ع0121م 001 
ع28ناع ةا طدتاعمظ صذ ممنغدعقلامم عالساوعة] 
ععتاممنذ عط م) م«عمقطععنط عط درم 
تعوقطعتناظ عطا أمععة [لدعه1 حلط طعنامئط) 
عطا ده ممعة [دالعطريع طعند عله الحطة 
ولمع زط0 /إ28 أنامط)1لظا اانامعع2 1115م منات 
لاقة ألامطاتط لصد ععتاممنك عط) صم 
عط طعنطتط غطعت ععطاه لإمه م) ععللنازعمم 
تعتاممن5 عط أدمتمعة عامط لإقمر تعمد طاعسرظ 
مرنعع]عل عط عوط .أعونامم) ولط #علمنا 
رومع ن أاتصطنك الفط عع تاممنذ عط .كمهم 
نا لعتتنوء عصل عاطفصمكوعء عط عمالالمداء 
عط 6ن بزإذاعل نزصةث .كاءء]ع0 عط لومعم 
عط الاقطد لإاأدمعم 2ه ,لمعم لعالمتصمط 
أن اللاوعع2 5ىع [[ممناد عغطا حمطا ل0عاناعععرء 
(لعتلصنط عمه 25دأأوك كنا) 100 5 0 عنم عط 
طمن (مع)) 10 له ععمهاماله مخ .نيدل عم 
عط ععنان [أن لعاإاتصعم عط القطء كبإهل 

4كتاة فإناتووانين 


لمان 


ولا ينطبق البند السابق على الأعطال 
التي تحدث بسبب عيب في مناولة 


المادة )1 (١‏ 
الأاذللل ة الفنية 


الغوار مكتوبة باللعة الإسايؤاية. 


المادة (؟١١)‏ 


شركة الفحص البحري هي شركة 
'بيرو فيريتاس"'. 


وسوف تصدر شركة الفحص البحري 
شهادة في فرنسا تؤكد أن الشركة لديها 
الرسومات. وأنها عاينت بناء المراكب 
خلال فترة التصنيع مرة كل أسبوع. 


المادة ؟ 6 
التدر 


77 


المورد مهندسا واحدا في 
مصنعه في فرنسا لفترة خمسة أيام 
مجانا بما في ذلك تكاليف الصفر 
بالطيران. والمصاريف اليومية 
والإقامة الكاملة. 


يدرب 


المادة )١:(‏ 
لا يكون المورد مسئولا عن مصادرة 


تأمينه النهائي أو التعويضات المتفق 
عليها أو انهاء العقد بسبب التخلف عن 


18لالسقط لاألنه1 ©) عنال عع28مم5]0 
601110111 01 880111628206 01 01للو1اعم0 
.12115 2601 2067 11 لدنان غأمم للأبن 


(11) ع11-م 
٠111141110‏ 1خذ :)11117112 


01 أع5 عمه المسطيد القطد عع 1اممنك عط1 
220 03010121 ععمممعاأضتهم / ممنأأورعمه 
ع065] ,عناع2]310© 2115م ع21م5 01 أع5 عه 
طكتاومط ضذظ1 عط لالقطد 5امعمصنعءمل 

110 


(12) 11م 
114111011511111 


القطذ لإلمدمج00) ع مأالاء اتناك عمأعمدكة عط 
61105 للوع1نا8 ع6 


|اانى لإمقممه) عمالزءلارنك عمضمقللا عط 
118 ععصورط صل عادع لمعه 2 عناودا 
علاقط لإعطا 200 كعم حول عط عبتقط لإعط) أهطا 
8 والعووء7 017 عملتلاأنط عط لعاعءمكما 

عاعع/8ا لاأعلاع ع010 07100 1185 نااعة] توما 


(13) علع1)مم 
141 


10 2812661 026 قلقكا مإ عام متاك ع1 
01 00ئ2عم 2 105 ععمفظ مز لإرماعةة كلط 
1ل 085للتااعطا ,عع تهطء 1ه عع ولزول عاق 
لله 300 دعذمعمعاء معتل ععم ,اأعلحوما 

1111115 0 2ظ2 


(14) 11م 
11 نا 1[ 1 101401 


107 عاطهناءء عط امم اأقطد ععناممن5ك عط 
/االتناعة5 01112266 اعم كاز 01 عتتتااعأره] 
17 8]1052 تلمع 01 ك5عع فصول لع نهل أنونا 


الأداء في حالة من حالات "القوة 
القاهرة". وفيما يتعلق بهذه المادة تعنى 
"القوة القاهرة" أية حالة تخرجٍ عن 
سيطرة المورد ولا تنتج عن خطأ أو 
إهمال المورد. ويكون من غير الممكن 
التنبؤ بها. ويجوز أن تتضمن هذه 
الحالاات - على سبيل المثال لا 
الحصر - أفعال المشترى اما بصفته 
السيادية أو التعاقدية. أو الحروبء أو 
الإضراباتء أو الثورة» أو الحريقء أو 
الفيضاناتء أو الأوبئة» أو قيود الحجر 
الصحيء أو الحظر على الشحن. 


المادة )١5(‏ 
الضصرائب والرسوم 


يكون المورد مسئولا تماما عن كل 
الضوائب ‏ " والتمعاك:. “ورسوم 
التراخيص وغير ذلك من الضرائب 
التي ثفرض خارج دولة المشترى. 


المادة )١5(‏ 
قلع الغيغتالر 
في غضون ثلاثين )٠١(‏ يوما من 
توقيع العقد يقدم المشترى إلى المورد 
قائمة بقطع الغيار والأدوات ومعدات 
السلامة المطلوبة طبقا لاختياره تبلغ 


قيمتها  59871٠‏ فرنك فرنسي. 
المادة )١17(‏ 
شل ارط خاصطة 


من المعلوم للطرفين أن هذا العقد 
سيراجع من مجلس الدولة القانوني» 
وفي حالة نشوب أي نزاع بين 
الطرفين في هذا العقد يطبق القانون 


المبحث الثاني: نماذج من عقود التوريد ‏ 741 


عع بوط 01 الرعلاع ص2 5[ ][باجاعءل 
3501 كلطا 01 عكممتنام روط 'عرنع زج آل[ 
العلا 21 206215 '016اء(1513 عع2ن-2” 
0 "ع 1أممناك عط 1ه امم عط لمملاعط 
07 أأناة؟ 2*5ع1[ممناك عطا عم1ا01لام1 أمم 
طعنك عاطوءوءوع107 أمم 220 عممعع تاوعد 
لعغتص!! أ50 ع2 أناط ,علنااعطا لإهمم كامعلاء 
كلطا صا معطااء معكوطعتناظ عط 01 5اعة ,ها 


الاألعدمقء لأهناع ممه 08 لمعاعرعا0د5 
,1115 ,0]1085ا[ملاء7 08 5عع111)د ,15ونزا 
” ,5 1011م ,110005 


.505 اأطعاع1 3020 كله لاء ضاوع 


(15) 4111م 
5 41112 14411017 


لإاعدنامءع عط القطده #عزاممنسك عط1 
,5ع تأنال م2302اذ ,5ع:3) 211 +10 ع1[طأكممموع: 
وعذلاء1 طعندو «عطاه لصه 5ععء؟1 عومعن]!! 
./1أنا0» 5 *اعكقطععناظ عط علأكاناه لعذتاممدا 


(16) عله 
5 52411 


عطغ عمتمعلد 07 كلاهل لإأرلط) صلطغتلالا 
عط عنعزع [ازط ععوقطعصنط عطا بأعوتاوم 
,00[5) ,كاتقم عتقم5 01 أؤ5ذ! عط ع 1اممنات 
ونط )6ه ل0عأوعناله؟7 5العطصام اناو لإأء521 

11[ 308240 1*5 ع متا صنامصة ععتلمطء 


(17) ع11)سم 
5210141005 


قط 1165م ونا عط 10 رامعا [اأعبس 15 )! 
امنا عط باط لعوزياعم عط القطد أعفتامهم) كلط) 
ععتته عتنامكتل امه القطك .عتماد 1ه اأعصيات 
عط باأعصضامه© علطا ص وعتلاعوم طامط مععنواعط 

حتت نالع الوناد نذا مقتام لاوط 


كن الفصل الخامس: عقود التوريد 


المادة )8 6 


العقد يعمل بوثائق العقد حسب الترتيب 
التالى: 


- العقد 
-3 المواصفات الفنية 
الرسوفاتك 


هذا العقد على نحو صحيح من 


(18) 11 1110م 
02017141 "01 001101110115 


لتطااة لإعمومع01502 امد 01 لمعل عط مآ 
عطا «طعطا ,كالعطتناء00 أعهامم)) عطا 
مز اتولاعىم اأقطد 5غ7اع7دعءهل أعمتامم60 

:003 10110128 عط 


00101 قلط - 
0 أن اقطعع1 1126 - 
5 16 - 


0 ععكتلع"اناظ عط ,لمع «عطنةا كوع 17ل لآ 
كلطا لعمعذ5 لإأدل عناقط ع ناممناذ علطا 
.12 أمنال أ امعلوعع رمد 


لخدف إل بزلاء اع ك 


المبحث الثاني: نماذج من عقود التوريد و.رم 


نموذج (ج) 


عقد توريد وتركيب وتشغيل مواد ومعدات لمصنع حكومى 
1510 0) لصنهة اعء:: ا /القاكس]آ ,لاالممناك 0) أعدضناصمن0 
'ا01اع 12 لقأمعتصدء 001 3 :101 اسعسسسمتننظ لصة كلدامء)112 


حرر هدا العقد في مواقت ها 

بين: 

-١‏ شركة ..... ويمئلها في هذا العقد 
السيد: ........... ويشار اليها فيما 
يلي باسم "الشركة 

طرف أول 

"- السادة/, شركة 51011111 
ويمثلها في هذا العقد السيد/ 0 
بالتوكيل. ويشار إليها فيما بعد باسم 
"المورد”. 

طرف ثان 
أولا: موضو ع 'لعقد 


يتعهد المورد بتوريد.ء وتركيب أو 
انشاءء» أو تركيب وانشاء. وبدء لد تشغبز 
المواد والمعدات وفقا لما يلي: 


)١-أ( قائمة المواد حسب الملحق‎ -١ 

"- التركيب حسب الملحق (أ-؟) 

"'- الإشراف على التركيب حسب 
الملحق (أ|-"). 

؛ - نطاق العمل حسب الملحق (أ-:) 

- الوثائق حسب الملحق (1أ-ت) 

؟1- التدريب حسب الملحق (1|-5) 


إجمالي المبلغ: 00ز ز[ [ز ز ز 0 000ظ2 


التسليم: فوب (ظهر السفينة). ميناء 
بحري بالمملكة المتحدة. 


ل أ03]66 01201531 ولط 1 

:ورمع بتاعا 

/[60112211 0 
لا متعععط لعأ معدم 1مع] 

1 واع عط 0 


“3 م0010" ' لع1لةء 


هم 02846 011 

متعععط لمع مم00 .1068818 -2 
وذ 5 .8/1 لاط لعاأمعوعرمع1 
لاع 2]]010‏ 01 #عللامم ‏ 01 علاالللا 


“مع تاممدك"' لع1للدء ,م11 ماعرعط 
كلهم تعطأه عطا ده ١‏ 


عط !0 أ نط0 1 
,لاأممنادى 0 د5علةاتعلهنا ععتاممنسذ عطل 
115 له أوقختتطططمه لصة اغعععع/12518[1 

: عمذده011؟ عط ععم 25 العام أناوء 200 


(1-ة) عاتلمعممم كه دلدأتعاهم كه الزظ ١‏ | 

(8-2) تلمعممة 25 م10)ة[15121 .2 

000 05 15107ا3.51007 
(4-3) عانللمعممم 

(4-4) «تلصعممة 5ه 0112م أه عممء5 .4 

(4-5) للمعممم 5 11218]108نا1202 .5 

(8-6) اتلدعممم كه عمتملة 1 .6 


45 


ومومووع رارم فور وووور وروي موووائء مودت 566 


011 وع؟ .> .لآ / .2.08 بررعرزاءعط 


بقع الفصل الخامس: عقود التوريد 


فترة التسليم: ٠٠١‏ أسبوع عمل اعتبارا 
من تاريخ سريان العقد. 


دولة المنشأ: المملكة المتحدة. 


الشحن من مركب لآخر: غير مسموح 
به. 


الشحنات الجزئية: مسموح بها. 


ميناء الخروج فوب: ميناء بالمملكة 
المتحدة: 


تقبل الشركة أن تشترىء طبقا لشروط 
هذا العقدء المواد المتعاقد عليها المبين 
موعد تسليمها وتفاصيلها بالكامل 
ومواصفاتها وكمياتها المتعاقد عليها 
في الملحق (أ) الذي يشكل جزءا لا 
يتجزأ من هذا العقد ويجب توقيعه من 
كلا الطرفين. وتحتفظ الشركة أثناء 
مدة هذا العقد بحقها في أن تشترى 
بموجب نفس الشروط قطع الغيار 
المتعلقة بالمواد المتعاقد عليها 
بالأسعار المحددة في هذا العقد. 
وعلاوة على ذلك تحتفظ الشركة 
لنفسها في غضون خمس سنوات من 
نهاية فترة الضمان بحق شراء قطع 
الغيار للمواد المتعاقد عليها بموجب 
نفس شروط هذا العقد وبالأسعار 
المحددة في موعد الطلبية الجديدة, 
ويتحمل المورد مسئولية عرض قطع 
الغيار المذكورة بسعر معقول. 


(لأتلط) 30 :21110002 121111711437 
مدو لغعغ2 اناعلهك دكاعء/17 عملكا1ه11 
013 01 16د ع نالاعء ]أ 


آنا :01111 0010511-01 


11-1112111: 


متنك ١ك‏ آل لادان ١‏ ذلك 000:96-190١‏ 4 0.1 | 


1.0.18. 20401 121: 112. 


10 ,لالاط ©] 5أمع 200‏ لإمدمطرم) عط]1' 
و”طا 01 5005اللهمء عط طازبد لإاتمسمادم 
طعتطبد 1ه 5امتتعاهم لعأعد ممه عطا رأعوتادمء 
ركأتهاعل [[آلة ‏ ,لترعلاناعل ‏ 60 عجرن 
0216 221165نان 220 11122)0005[ععم5 
طعتطلا (2) اللمعممى دزا لعمم لمعم عند 101 
40 أعةتاممء خنطا 01 معدم أهمعع )12 20 101105 
ع1 .215هم طامط لإط ل0عمعزة عط أذناك1 
عطا متطاال بأطعم 5ا)1ز دعلازعوع2 لإمومدره) 
60 ,0215266 لطا 01 0مترعم 2م عونل 
220 61135 ع0ية5ذ عط) 2ع20نا ع5وطع1لام 
عط) 101 3115م عكهم؟ ع/اأأهاء عط ,ركمه لمم 
65 عط )2 له ,101 لعأعد نادمه و5ع1ل116ة 
عطا ,3001102 هآ أعمنممء كتلط مز لع 
1107 ملتطالا أغطعاء 15 دعلارعوع لإلموم مره 
0 لإاأموسصة/ملا عطا آه لمع عط 21162 5تدعلز 
20 161105 5212 ع5ا ععل20نا ,عموطاع5نام 0) 
)داع عط ,أعهعاممء لطا 1ه كممل)تلدم 
10 لعاع2 ممه 3511165 عط 101 5أمقم عتقمة 
الاعم عط 01 عنهل عط ده 7720© وععلرم عط غ2 
ع5161م 0م685 0[عط ذ5ز عع 1اممن5 عط لمج ععلئه 
ع250301ع1 2 ]2 5عقهم؟ 5210 عط عع]2ه ما 

لحف وه 


المبحث الثاني: نماذج من عقود التوريد ؟وم 


ثانيا: السعر 

إجمالي السعر المتفق عليه هو م 
وهذا السعر هو نظير التوريد والتسليم 
(فوب) بميناء الخروج بالمملكة 
المتحدة؛ وتركيب البنود المتعاقد عليها 
والإشراف عليها واختبارها وبدء 


تجارب التشغيل. وتشغيلها. وقبولها 
النهائي كما هو مبين في الملحق (أ). 
وهذا السعر ثابت وغير قابل 
للمراجعةء ولن توضع في الاعتبار © 
تحت أي ظرف من الظروف أية 
مطالبة من المورد بآية زيادة في 


السعر. ومن المفهوم أن السعر 
المذكور اعلاه يتضمن ما يلي: 
١‏ مسعر المو لت الجديدة المتعاقد 


؟- تكلفة المعاينة بما في ذلك معاينة 
أفراد الشركة أو وكيلها في مصنع 
المنتج. 


ملاحظة: لا يشمل هذا السعر 
أجور السفر بالطيران أو 
الإقامة» أو كليهماء في حالة 
قيام أفراد الشركة بالمعاينة 
في مصنع المنتج. 


؟'- تكلفة النقل من مصنع المورد 
إلى ميناء الخروج. 


مح كلف :الكحزين. ' (الصبالع لليف 
بالبحر) حسب الملحق (ج). 


11. 1 


...15 011منا لعع2ع3 عع1مم [دأها ع1 
لادء/الاعل لقة /الممناد عط م1 15 عع11م قلط 


101 ل0صة ..كآ.لا اللاء 04 )نمم 08[ 
لام الإ115 ,15108لا5عم0اك ‏ ,105621126102 
م0 18]0 ع178أأأنام .1155102128لمه 


64]ع00132» كلاعاز عط©طا 01 ععممامعععة لهم 
11م 115 .(لذ) عاتللسصعمم م دز مللامط5 35 101 
20 5[ لصة ع1[ط53أ1لاء2-1م 3200 0ض ذآ 
رك لهاع 8/12]50ا لوكمع1 لإدة 101 ,5ع115]321لاء 1ل 
لامة عمك؟ ععأاممند عط لاط توك لام القداد 
مغهز مععلم عط 60 ععلرم عط 04 عموع0ل! 
خوط 0ممنوععلطن لاعن 15 غ1[ .مملنورعءلزكمى 

اع أنتدو!01؟ عط) وعل ناعم ععترم ععمطج عط] 


015 للاعم لصوءعط 01 ععلءظ 1١.‏ 
.(ذ) اتلمعممكة نعم 35 106 لعاع213م2 


ناعم «متاععمكمز 01 )]605) .2 
والإمومجه00) عط لإ صملاععمكصا 
له ]7عع2 كاز 07 أعرمكيعم 


01]ع12 و اع لاطاع 12013 
امم ص00 7طتوء20/وع121 اله :عأ0ل 


]1 اوم كلط) طضا لعلناعن( 
عط الإ 1085]ء6م115 
15 أع65026م 5ل/إ2م0011) 


1120 
126101. 


5ك ناموط )ل 


6*5 امم ناك تدمع اتممكصمم) 01 051) .3 
الث أن مم ما لارماعة] 


اعم كه (لإطأوسك») عستكاعدم 01 0051 .4 
(0)) اللمعممم 


حكن الفصل الخامس: عقود التوريد 


ه- أي أتعاب ومصاريف أخرى 
ثانوية لتنفيذ هذا العقد (مثل 
الضرائب»٠‏ الرسومء حقوق 
البراءةء الإتاوات» أتعاب البنولك» 
إلخغ) خارج جمهورية مصر 
العر قل 

1- كل مصاريف التدريب في 
مصر حسب المادة 0( ونطاق 
العمل. 


7- تكلفة خبير (أو خبراء) المورد 


للإشراف على التركيب والاختبار 
وتجارب التشغيل»ء والتشغيل 
والقبول النهائي 

يدقع 'المورم إلى النوكة: .,:. 
المصرية مبلغ 0.0.0066.. اجنية 
إسترليني في غضون 0 يوم 
عمل. . من “اسنقلام “كل الأموال 
المستحقة من الشركة. 

النا: الضر انب و ١‏ 


تفل الموررد كل "القع اعنية ارسيو 
والعوائد والمصاريف خارج 
جمهورية مصر العربية المستحقة على 
المورد فيما يتعلق بهذا العقد (بما في 


ذلك رسوم التصديق على شهادة 
المنشأ من السلطات المصرية في دولة 
المورد). 

كما تتحمل الشركة كل الضرائب 
والرسوم والعوائد والمصاريف 


مصر العربية. 


65 300 031865 أعطأاه لإمة .5 
01 ع7015232عم عغطا مغ لفأمعل1ءم1 
ب165)لال ,135 .©.1) بأع ةارم كلل 
علصقط ,065ل[د/ا0 ,كاطع1 )مع2]6م 

.اكلم عل10ذأاناه (عاء ...روعع تقطء 


أملاعط مأ علمتصلهنا 01 5عكوعمن<ء [للى .6 
01 عممء5 لمة (ننال) عاعنامة ععم 5ه 
ا 


0) (15))5ل2اععم5 1157م مناك 01 056) .7 
أله0 ال59ا ,12)102[هاكم1 عذألارزعمناد 
10 2 001111 
11231 ,2101قعم0 


لقلاملاع لهم 10 2ع 11[ممناذ .8 

عط) 2م6011 
14 متطتاد عمطللءعاد 01 
لله 01 أماععع؟ صرمك 5لز2ه0 عمل ارم 
./3101م0012) عغط) لمه؟] عنال ولزعرمم1 


111. 12:65 220 5: 


25 220 5عال ,0101165 ,و5ع3] [لام 
5 لاع1[ممناك عطا طعنطت 10 .على علأواناه 
أع012013ك خلطا طغاننا لمو1أعع ممق نضا علأطجزا 


65 1أممناذ عط لاط عصضمط عط القطد 
01 21025 ادمع +0؟ 5عع1 عمتلساعم) 
طكلم لإم مزعلنره ‏ 01 ع1ات12][امعه 


((/2)1لا00 5 1162م متاك عطأ ا 01115ط 1ن 


© 5ع52158© 3520 010165 .165]نال ,35 [آه 
عل1كطا عا[أطقا] 15 أعدتغخصمه ولط طعاطبن 
.0020221017 عط لإا عوعمط عط القطة 15م 


المبحث الثاني: نماذج من عقود التوريد مو م 


ويتحمل المورد كل المصاريف 
والعمولات البنكية فيمًا عدا المضاريف 
والعمولات البنكية التي تدفع نظير فتّح 
خطاب الاعتماد والتي تتحملها الشركة 
رغم أن المورد سيتحمل أية تكاليف 
متعلقة بمد خطاب الاعتماد بشرط أن 
تكون الحاجة إلى تمديدات خطاب 
الاعتماد قد نشأت بسبب المورد. 


رابعا: ودبعة الضمان 


يودع المورد لدى الشركة بصفة 
تأمين للتنفيذ الصحيح من جانب 
المورد لهذا العقد خطابات ضمان من 
جرعين: 


الجزع (1/: ضمان_الدفعة_المقدمة 


خطاب ضمان باللغة الإنجليزية حسب 
النموذج المبين في الملحق (ه) 
المرفق بهذا العقد بنفس عملة العقد 
صادر من بنك معتمد في جمهورية 
مصر العربية أو من بنك معروف في 
دولة المورد ومصدق عليه من بنك في 
جمهورية مصر العربية مقابل بمبلغ 
يعادال خمسة وعشرون في المائة 
(9625) من اجمالي قيمة هذا العقد. 
وينتهي هذا الضمان بعد أربعة عشر 
)١:(‏ أسبوعا من موعد توقيع هذا 
العقد (أي بعد عشرة )٠١(‏ أسابيع من 
بدء التركيب). 


للشركة ما لم يدخل هذا الضمان حيز 
التنفيد. 


5 210 22101551085م0ت عأموط [آم 
أمععلاء عع 1[ممناك عط لاط عمعوط ع6 [11زابن 
ع6 [لاننا طعتطين عا عط عمتمعمه 2ه أقطا 
عطا طونامط) لإمقمصمم0 عط لاط عمعمط 
لعا2اع: كاأدمك 'ا32 علطناد35 [[أننا رع زامم ناك 


عطا 1016م .,5102معالاءع ‏ علب[ 0] 
0 عنال 15 251025عاكاء ©/[ 01 لإأزووعع76 
.6 [[مملاك عط 

11. 11 1001: 


لا 1011اناععكاء عنال عط 105 لإالزباعع5 قر 
عطا ,أعونمهم0) لطا 01 عع ز[مم نك عط 
/ا21م0010) عط م) ألوممعل اأهطاد 1162م مناك 

:315 0/اا 11 ع272016نداع 01 ك5ترعااء1 


© 02711061 30721216 :(21)2د8 


'عم 35 لادتاعصظ م1 عع002122]6) 01 ععناء1 م 
عطا هذ لعطاعة)ج (8) «اللمعممة ‏ طتره] 
لم155 أع3تادمء قلطا 01 لإعمعلزلاكت 5310 
مه لاط عه طلم مذ علمد6 10170مم2 قة لاط 
6*5 1أممناذك عط 15 علمهقط لعطز1اطهاوء 
0 1017 ل0ع0015ط2ء ‏ 220 لإتأطلامه 
21010111 30 101 اكلم دا علمدط ل760٠10مم2‏ 
01 الاعع1عم 1176 لإأمعند) (2590) ن)] [ذناوء 
علط1” اأعضاممك علطا 01 عناد/ا [هاما عط 
تاعع م10 (14) عتامعءء [[اد ععامة ردناع 
عط 01 ع متمعند 01 عاهل عطا بعل ماععى 
]1ج كعاععن/ن (10) عا .».1) أع12للمه 

.(5)311 12100 أمأكدا 


لصح أقمق عط امم القطد أعمادصمء كلط1 
قلط 0155لا لإموممره0) عطا ما عمتلصلم 
لعاععآء معع] كط غ206 2ناع 


و+ الفصل الخامس: عقود التوريد 


الجزاء (ب) - ضما التنفيد 

النموذج المبين في الملحق (د) المرفق 
بهذا العقد بنفس عملة العقد صادر من 
بنك معتمد في جمهورية مصر العربية 
أو من بنك معروف في دولة المورد 
ومصدق عليه من بنك معتمد في 
جمهورية مصر العربية بمبلغ يعادل 
عشرة في المائة )9,٠١(‏ من إجمالي 
قيمة هذا العقد. وسيتم تقليل قيمة 
المائة (905) من إجمالي قيمة هذا 
العقد بعد اكتمال التركيب» وسيتم 
الاحتفاظ به من جانب الشركة بهذا 
المبلغ مع مراعاة شروط ونصوص 
هذا العقد بصفة ضمان مالي للتنفيذ 
والأداء بشكل صحيح وسليم لهذا العقد 
واسترداد المدفوعات الزائدة أو أية 
غرامات أو تعويضات قد يصد 
المورد مسئولا عنها لحين انقضاء 
اثني عشر (1؟١)‏ شهرا تحتسب من 
تاريخ القبول النهائي بعد تركيب 
وتشغيل البنود المتعاقد عليها داخل 
الشركةء أو تعيد الشركة في نهاية هذه 
الفترة خطاب الضمان إلى البنك 
المعنى لإلغائه. 


أثناء...فترة: .هذا العقد.. طبفا. الشروط 
العقدء يقوم المقاول في الحال فور 
تلقن «مطالية..كابية: هق الشركة 
باستكمال الضمان إلى قيمته المذكورة 
ويحتفظ به دائما بنفس قيمته المذكورة 


212126 262101102126 :(10) اعوط 


13828 طانتاعصظ م1اع6 010312173 01 أعأاع.[ م 
عط صا لعغطاع2)3 (0آ) عاتلمعممم حلحرم؟ رعم كه 
لا 155060 أعهتاممء قلطا 01 لإعمعكتنكء علروة 
مة لاط عن ظكلث مز عامدط 101760مم2 مه 
نامك 2'5ة1[[ممناك عط دا علممط لعطئتاطهاوء 
ما علمقط 101760مم2 30 رمع لع25ولمء لررج 
مع (1040) 10 [أهقنالء ؛النامضة مه 101 ام 
0 قلطا 01 عنلةلا 021 عط 01 اأمععرعم 
ع5 [لانتا عع امه قبع 5210 عط 4ه اأمنامصج عط]" 
ل0]2) عطا 1ه اأمععمعم عبن (590) مغ لععنالع1 
15 125)2118)1028 تعاكة أعمعامم ولط أه عساو 


لة لاعط عط [[تبن 6ذز لصة عاءامسى 
معطا لاط ]نامطقة كتلط غ2 0علتةام تحص 
4 20011085مه ©) إعءوزطناة الوم امه 


لاكةالناععم 2 35 أعة ارم كلط) 04 كمملغه انام تاد 
0 هماناءععرة عل عط) ع1 عم مداع 
م أعمتاممء كتلط 01 عع قمعم ععممرم 
/ا210 015 5الع0]لإ2 ماع01 01 الزثزء لامعع علا 
عط طعتطر ©؛ كعمفصحل عه د5عالهمعم 
عطا ألغمنا عاطقنا عمرمععط لإهم ععذتاممنك 
عه وطامممم علااعنة (12) 2ه صلم 
1167 ععتهامعءعم لأمماظ 1ه عنهل عط) ترم 
0 120 18 1أأنام لضة م10)ة!21ؤذمآ عطا 
عطا ع10كم1 كمرعاز 0ماعهناممه عط 2ه 
©5) اأعتطب 2ه نه عط غه عه لإمدمصسم©6 
01 #علاعاآ عط متصبنعم [[ن لزإمومصرم©6 
17 0علمععممه علضقط عط 10 عع امويقن0 

0001 


5 01 72108نال عط معدل عمسن لزله غد 16 
عط نام لعأعسضلع0 ع5 52211 كصناك لأضة بأعقكاممء 
عطا طااط ععمولرمععة ‏ م1 ,لإلوممره©6 
تعلاممناد عط ,أعمنغممء قلطا 04 كممنتلمم 
60 3 01 أماععع؟ صوصن نزاعغة تلعصمز [أقطة 
عطا علرماوع؟ لإمدمصم00) عط رم عمتاتبت مذ 
للقطد 200 النامسة 5210 كاز 0غ عم تقناع 
لقنا النامصية 5210 115 ]2 ]1 متمامتهم كلزإو داج 

.26017 2210260 25 وملأد توه 115 


المبحث الثاني: نماذج من عقود التوريد موم 


طبقا لشروط الدفع بين المورد 
والشركة الموضحة في الملحق (ز). 


سادسا: التنازل عن _العقد 


يتعهد المورد بعدم التنازل إلى الغير 
بدون موافقة كتابية من الشركة عن 
كل أو بعض أو أي مبلغ مستحق له 
بموجب هذا العقد. ومع ذلك,» يحتفظ 
جزء من المقاولين من الباطن التابعين 
اللازمة لتركيب وبدء تشغيل المعدات 
عن طريق المقاول المصري 
بموافقة الشركة. 


.ه..٠.م٠‎ 


واه تخالقة: ليذه الشرواط؛ شقضطى 
للشركة الحق فى إلغاء هذا العقد 
بإخطار بسيط عن طريق خطاب 
اتخاذ أية 


مسجل دون إجراءات 
5 

حرى. 

سابعا: المعابنة و التسليم 


-١‏ شهادة اختبار من المورد حسب 
الملحق (ب) أو أي صيغة لشهادة 
الشركة. 


؟- يخطر المورد الشركة بخطاب 
مسجل عن طريق مندوبه في 
جمهورية مصر العربية وفي نفس 
الوقت عن طريق إرسال تلكس أو 
فاكس مباشر إلى الشركة قبل 
تجهيز المواد المتعاقد عليها 


3115 لطن لا 


ألمعمالا2م 01 كطلعا عطا ما عمتلهمععم 
لاقدممره0) عط لمة عع 1اممناك مععبواعا 
0)) ألمعممم م1 عد أل 1مء26 


171. 11211511 0] 2) 


ه الامطالط ,مم [اأقطد ععذاممناك عط1 
الاققممره00) عطا 01 المعدممء 7مع 16كين 
ع0 عإمطمط عط ,لإععدم علط لاضع م1 “رع إكصمم] 
عطا مغ عنال كلاد /إ30ة 028 ,]نهم للج 
أعو امم قلطا 01 اظنامععة مه يع زاممناك 
عاأنااه5طة عط كقط نع امم ناك عط ,عع باع 1[ 
15 1018 ]تم /إ22 لإناط ©0) غطع1م 
1نا20آ .)للامء20 15 01 00112]015عطلا5 
01 علمتضهةاأكنتصصرمء 320 لممتند | لهاكما :15 
عط لاط لع زأممناد ع6 [[أنلا امعممم تناوء عطا 
اف « ل“ 000123001 5ضلام لاو 

.1م0010 عط 01 امعطرععمعة عط 


اننا كممأاتئلممء عؤوعطا ما مو1اعة11م] نمم 
اععمهء مأاأاطعك عط لإمدممم) عط ملاع 
2 زط ععلامم عأمطزه لإط أعقتاصمك لطا 
تعطاأه /ا2ة الامطالط «علاع| لعرعاواعع] 

ك6 1 أمصتره] 


لإلاء ناناعل 2520 سمناعع؟ معس]11._1/ا 


عع زاممنك عطا سه عاد ]تامع أوع لهم 
لعع287 قد زه (6) <اتلمعممكة ععم كه 
أقممه؟ 1‏ همع 5نض1أععم115 

عع ه*لإصمومدره") نلإ] لع1010710م 


عط 197أامم مغ ذأ #علاممناك عط1 


«رعناء! لعتعاوزوعم لاط لإمومتصم) 
عط) 04 6/اأأل التي رمع عط أعنامعطا 
0م كلم 1 11م منات 


عو ألعءاع! أععرزل نزط لإاكنامعط1]2 اتاد 
لع عاول عط أه لإمدمصم0 عط ها 


1 


2 


مانن 


الفصل الخامس: عقود التوريد 


للمعاينة بمدة عشرة )٠١(‏ أيام 
بالتاريخ المحدد لإتمام المعاينة من 
جانب المفتش (أو المفتثئين) الذين 
تنتدبهم الشركة لمشاهدة المعاينة 
طبقا للمواصفات المتفق عليها في 
هذا العقد. 


وإذا لم يحضر المفتشون إلى 
مصنع المورد بعد عشرين )٠١(‏ 
يوما من تاريخ إخطار الشركة 
على نحو ما سلف ذكره. يحق 
للمورد إجراء الاختبارات بمفرده 
وعلى مسئوليته ويزود الشركة 
بشهادة المعاينة حسبما هو مذكور 


وتتحمل الشركة تكاليف المعاينة 
والاختبارات» ويقدم المورد على 
حسابه كل التسهيلات والأدوات 


ومعدات الاختبار والأدوات 
الخاصة والفنيين اللازمين 
للمعاينة, كما يوفر المورد 
للمفتشين المكاتب ووسائل 


الاتصالات والنقل اللازمة من مقر 
الإقامة إلى المصنع. وتتاح 
للمفتشين الحرية الكاملة للانتقال 
إلى أي مكان يتم فيه إنتاج المواد 
المتعاقد عليها ومعاينتها. 


ويكون قرار المفتشين الذين تنتدبهم 
الشركة يشآن نتيجة المعاينة نهائيا 
وملزما للمورد. وإذا أثبتت المعاينة 
أن المواد التي تمت معاينتها 
مُرضية طبقا للمواصفات المتفق 
عليها في هذا العقد. يقدم المفتشون 


عط عنمكاعط ولزهل 10 قمل)ععم1325 01] 
لإلدع؟ فته 105 اماع هادم لملرء 2م 
(015)5]ع6م 125‏ لإ 1072أعع6م105 101 
0) لاتومصمه0) عط لاط لعندعع1ء0 
010 (11085ععم125 عط) وعم ]ابر 
5 طامزا ععمول:معع2 

0023 كاطا 10 لاممنا لععزع2 


منا /الاعطذ5 )0م 00 15م]أععم كداز عط 1آ 
0 ع4 178015 5 يع 1اممناك عط ما 
0 أ عاهل عطا ممما دلاول 
عط ب,ععمك1عط 25 لالموملمه0ن) عط 10 
عط عله 0 أطعء عط مقط نرم زامم ناك 
0/ا0 15 02 220 عمه[ج كاوعء) 
عطا عل1/ام10م لمة /إ)زألطأؤمممدع 


60 عط طغانطا لإمدم مم00 
10 0ع1086معم ‏ 25 عأوء ]نامع 
.() عاتلضعممم 


220 ع2 كاوع) 300 ل10أأععم 125 01 0056 
ع1 .لإلهم دنه ) عط 1ه عوتقطء عط ره 
لللاه 15 )هج عل2011م أأقطد عع [أاممناك 
أدع] ,00[5] ,5ع1]1ل[زء2؟ ([8 عدمعمءاء 
20 كمللامه) لهماععم5؟ بالعصسمننوء 
1 1015 26065531 كلض أع لصطعة) 
اللا 15ماععم105ا عط) 0110م [أألا لمح 
220 6011111115 ,011165 
0 عملعل0! دره 12105ممدصون 
معلااع ع6 اأقطذ 15ماأععمكص1 عط1' . لترماعم] 
12م لإضة 0) لمععع20م 0) لزخرعط1] لاه 
25 1015 لعاع 3 امم كلدلمع هدر عط عرعطانت 

ع 220 لع نااع 13 نارق 


عط لإط 5ماععم125 01 لروزؤواععل عطل” 
ع5) 01 الناوعء عط 8 لأطمع020» [32م مم0 
عطالصتط لمة لقم عط القطد و«ملعععمكما 
0 عط8) عكقء مآ .دع 1اممناذ عط 0) 
لعاأععمكط1 كالدتتعتهم عط غقط لعرممم 
عابلا ع10300مع26 15 لإ1زماع 5201512 منج 
5[ 11 (ممنا لعع7ع2 كصمتادء زععمو عط) 


المبحث الثاني: نماذج من عقود التوريد اوم 


مكتوبا يفيد بأن المواد التي تمت 
معاينتها جاهزة للإرسال إلى 


جمهورية مصر العربية» وعلى 
المورد ان يحزم ويشحن هذه 


المواد فور تلقى الإقرار المكتوب. 


م سمس 


ومع ذلك فإنه إذا أثبتت المعاينة أن 
المواد التى تمت معاينتها لا تتفق 
مع المواصفات المذكورة سابقاء 
يتعهد المورد بتغيير أية مادة 
مرفوضة في غضون خمسة عشر 
(د١)‏ يوما من تاريخ إخطاره 
بخطاب مسجل. ويتم الشحن فور 
إتمام المعاينة - حسبما هو مذكور 
سابقا - بشرط أن يتم تسليم كل 
المواد التى يشملها هذا العقد 
بالكامل (بما في ذلك الأجزاء 
المرفوضة والتي تم تغييرها) 
حسب الملحق (أ). 


امناء المبعوثون م ال 


يُلزم المورد بإرسال خبير (أو مدرب) 
أفراد الشركة على التشغيل 
الميكائيكي بما يحوزن رضاء الشركة؛. 
وخبير (أو مدرب) لمدة مائة وعشرين 
)٠٠١(‏ ساعة عمل للقيام بكل تدريب 
أفراد الشركة على التشغيل الكهربائي بما 
بحوز رضاء الشركة بحيث يكون مجموع 
ساعات العمل لأداء التدريب المحلى في 
موقع الشركة مائتين وأربعين (510) 
ساعة عمل بما في ذلك التدريب داخل 
الفصول وأثناء العمل. 


لتدريب 


ويعتبر المورد مسئولا عن توفير مواد 


لاط لعنأدععاع0 5ماععمذمز عطا بأعمناضمء 
11 3 أالتسطند [اذبن لامومدره0 عط 
124 5)2]128 رع 1أم متاك عطا مغ الرعصرعنواد 
الدع ع3 لعاععم5ص1 كامترعاهم عط 
1167ممنك عط لمة طلم م) طعنومذأل 
165 وعدذعط ملتطد لمة عاعدم لاتامطة 
عطا 01 أماععع علج لإأعغج نلع صا 

ايت نك روت كاين 


ل0107 02ناععم125 عط 11 بوع باع /نا10] 
10 ,لع6اععم125 كلقامعاهم عطا أوط) 


10 ]520 216 ,]21م 5[ عه عأمطابن 
عزنافك ‏ خلك ‏ افكت ف 
عطخ ,1722]1085أععم 5‏ لعمم نامعل 


لام ع26امع7 0غ 5عغ1 010112 161أممناك 
دلاول 15 للطخلب أممعاهم لعاععزعم 
لاط 2011122101 1)]5 01 م02 عطا رما 
عكلةا اأقطذ عمتممتطذ .معناع1 لعرعاواوء: 
0 5م21 ل/إأعغ12لع تدرا ععهام 
لله أقطا 0ع20110م ,ع«م1ع56 0م512 25 
أع2تامه0ن) قلطا لاط لعمع/امه 1026611215 
لممة ل0عاععزء1 715هةم علزللناعم!ا) 
لإاعاءعامصمء عط [لقطدك (لعع2امع] 

.(ذ) المعممكة عم كد لعن6 ١‏ 1اعل0 


200 07015ظ_.1/111 


(!) ل0مع5 ©) ع1اطأكرممدع 1١‏ ععلأمميك عطآ 
(120) 04 000عم 2 +10 (7ماعنماوصا) أوالجاععم5 
عط 108 عصتصلمم) الأزلان؟ 0 ومبمط/مقم عمتارمت 
أوعءأممطععم ع1 أعمممديعم "“الإضوممرم) 
لإمدم 000 عطا أه درمناعة52)51 عط 10 مملأممعم0 
أن 100معم ذن عه] (لماتناماوص) أوتلداععمه )١(‏ لمده 
عمتمتدى اله الكاب؟ 6 وتنعط /مدد عمتكائمس (120) 
لمعتاععاء 05؟ أعمومومعم 5'لإمومصم0 عط 106 
الإمومط0© عط 0 لمناعة!ذ )52 عط 0 مملأو1عم0 
لإختن؟ 200 لععلضنط مسن (240) 01 [هاما ه عماعطم 
عستمتقنا أدعه! ممعم مإ كتنامط/مت عم نتم 
طخمط عمتلساعدز عازد "«الإموممره0) عط) )2 

.ع لأمته) ممزدمه لم2 علمتمتهها مرممردكواء 


عل201م 0 عاطتكمممدع 15 #عتاممنذ ع1 


,وم الفصل الخامس: عقود التوريد 


ووسائل الإيضاح التدريبية والعروض 


العملية. وغير ذلك لأداء واستكمال 
التدريب على نحو صحيح. وسيتم 
التدريب على التشغيل والصيانة 


(الميكانيكية والهيدروليكية والالكترونية) 
والضبط والمعايرة. ويكون المورد مسئو لا 
أيضا عن إرسال عدد من الأخصائيين 
لتركيب المواد المتعاقد عليها والإشراف 
عليها واختبارها وبدء تشغيلها وقبولها 
النهائي وفحص إستمراريتها وصلاحيتها. 
ويبذل المورد كل جهد معقول لاتخاذ 
الإجراءات التصحيحية لأي عيوب لتحقيق 
القبول النهائي بما يحوز رضاء الشركةء 
كما سيقوم بالإشراف على التركيب وبدء 
التشغيل والاختبار في غضون ثلاثة 
أسابيع. 


تاسعا: تاخر_التسليم و غرامة التأخبر 


في حالة حدوث تأخير في تسليم أو 
شحن كل أو بعض المواد المقرر 
توريدها حسبما هي مذكورة في 
الملحق (أ)2: يحق للشركة أن تخصم 
من السعر مبلغا يعادل واحد في المائة 
(١6؟)‏ من قيمة الكميات التي لم يتم 
تسليمها في الوقت المحدد عن كل 
إجمالي المبلغ المخصوم عن أربعة في 
المائة (9704) من قيمة المعدات التي لم 
تسلم فى الوقت المحدد. وتطبق هذه 
الغرامة بسبب التأخير في حد ذاته 
بدون أية إشارة سابقة إلى المورد أو 
اتخاذ إجراءات أخرى أو اللجوء إلى 
اجراءات قضائية. 


21013 لمع طرناء 00 الناوت نايا 000 
225 22101285 ,5ع5تاطة[1آلاك ,كاعع(طناد 
210 61101135م 0 .ماع ,252310285 هترعل 


الإأقعءم10م ع8مأاملهم عط عع[ متكرمه 
22 ,لأغومعمه0 ع10 عط [[1أبن 
ب(125همناعع1ء لقة عنلامدعللئط ,ادع امقطععم) 
أع1أممناك عطآ .مملعوعط1لده 220 العم أكناز20 
«للان 5غ[ )2 0رء5 0غ ع[طأودرمموع7 2150 15 
عط 10 5أاؤ15ل12اععم5 01 «اعطلباتم 3 عك5معمرء 
أنا 0‏ الإ1ا ‏ ,1/15101عم0ا5ك ‏ ,105]2112102 
,]م2006 م102 001111551013111 
1[لطةناع؟ لمه إل التطمنمهعمع:2 عط عملكاععطء 
اأقطد عع ذتاممندك عط1 .كدعأ لعاعمناممء )0 
ععله) 0) أزملاء عأطهممد5مع2 لزرعباء علقم 
50211020018 لامة 1012 كمقتاعة ع ن/الاعع ررم 
عطا م) ععصضمامعءعع2 أهصة علاعلطعج 0] 
ع5 0غ 220 ,52015121102 5* اوم مره 
00 /1) ,5102118ى[تططمء ,مه2 !دادم عطا 

ككاععنت ععرل (3) ملأطغزيا 


101 2210م 220_لالاعازاع0 ضز زجاع 11 
تداعل 


07 لإكع/الاعل مز لإواعل 01 أمعلاء عط 5[ 
عطا 01 ندم لإمداعه عاعطن عط دا )معصتماطاد 
10 لهع)5!! 35 لع1أممندة عط 10 كلمعا 
عناقط القطد لإمهمد:ه0) عط ,(ى) عألمعممم4 
2 ع116م عغطا حدم أعملعل م غطعك عطا 
عنااة/ عط 01 (أرمعع7عم عم0) (1940) ما أدنوء 
عنال مآ لعنع7 7 1اعل 206 5غ1 مدان عط أه 
عأعع زا 01 أتهم ناصح ع0 عاعع/ة لزعلاء 101 1126 
لعأعنلع0 اللتامصة 021 عط .لإواعل 1ه 
05 (العع7عم الاو) (ع49) لعععئة امم اأهاذ 
1137ل ]20 دعن مقنان عط [ه عملة/ا عط 
ع6 لاقطدى نالقمعم طعراك .عم عسل ا 
لإهاعل 5ه اعد عأهد عط لاط عاطوععممامة 
60 12016261018 5لاأنلالاع1م ‏ ل/إ20 ألاصط ]املا 
16001015 01 1020211165 لاعطأه عن ؟غ1أممتاك 

.5 ألععع0هم [2ن01ناز 10 


وفي هذه الحالة يجب أن لا يتجاوز 
التأخير في التسليم شهرين» وإالا يحق 
للشركة الغاع العقد ومصادرة وديعة 
الضمان بدون أي إخطار أو اللجوء 
إلى إجراءات قضائية أو اتخاذ أية 
إجراءات أخرى. ومع ذلكء» إذا أثبت 
المورد بما يقنع الشركة أن كل أو 
جزء من التاخير قد نشا عن سيب 
خارج سيطرته (قوة قاهرة) ولم 
يستطع التنبؤ به عند توقيعه على العقد 
- يجوز للشركة أن تتنازل عن كل أو 
بعض الغرامة المذكورة بشرط أن لا 
يتجاوز التأخير في هذه الحالة فترة 
شهرين. وإلا يكون للشركة الحق 
المطلق لإلغاء العقد. 


وفي جميع الأحوال يتم الغاء العقد 
بخطاب مسجل يرسل إلى المورد 
بدون أي إخطار أو اتخاذ إجراءات 


وتوضصح في المادة العاشرة اثار هذا 
الإلغاء. وسيتم ايضا خصم قيمة 


الغرامات من أي مبلغ مستحق للمورد 
أو من وديعة الضمان دون أي إشعار 
سيق باتحاة” اجواذات. ‏ قانونية” أو 
إجراءات أخرى أو اللجوء إلى 
القضماء. 


(القوة القاهرة طبقا للعلاقات الدولية) 


القطد لازعلازاعل مز لإواعل عطا عكوء لطا مآ 
0113/15 ,2701155 بلاغ (2) 0مععع<ىهء 00 
0 أغطوكت عط عنتقط القطذ لإمدمصمم) عط 
عطا عاوء011115ء 320 أعونممء عط اأععمق 
01 ع20]16 32 ألامطأزللا أز5ممع0 ع2122]6لناع8 
لام 01 دع طتلعءء50م [ه1ء01ناز 10 ع15لامعع1 
عط ,تعلاءعلتامط ‏ ]1[ .5ع 1 !أهمعه] ععطاه 
عط 01 ممناعة!15 52 عط 0 2015م 1121م متاك 
عطا 01 تدم عه عاأوطلا عط أقطا لامدم سه 
15 0هملاء5 ع05هء 1010 م1056 لإواعل 
)1 طعنطنا 220 (عتناء دم عع101) أمالامه 
518260 )1 عمطلا عطا غ2 ععوع102 06م لآنامه 
17/317 /إ2509 لإصومطتمن) عطا ,أعدكاصمء عطا 
ل0710 لاالدمعم 5310 عط 1ه عدم 02 1أج 
لعءع<اء أغمم القطة عكدء أقطا مز بإواعل أهطا 
لاقوم0020) عط عواللارعطاه ,كطاممم (2) 
عط اععمقء ما أغطعكء عأناموطة عنلقط أأهطذ 

امه 


أله مذ القطد أعمناصمء عط آه مصمناج[اععمه6 
تعناع1 لعرعاذاعةء؟: 3 لإ لعاعع]1ء ع6 وع235 
701 32 الامطااا رع لأممناذ عط م الرعه 
01 كع 7للععع0م 01121ناز 0 ع15لامعع7 01 
01 وعء7عناوع0025) .1020211165 تعطأه لإمة 
عاعناتة مز لعممتأامعم عنه مملكة| اععصةء 
2150 [[آذبن 5ع2[1معم 0 ]انمره ع1 .(5) 
عطا 0) عنال تكناك [31 ملمكا لعأعنلعل عا 
ازوومع0 ععالة دباع عط مده زه 17 أممناد 
ع0 لادعع1 +0 ع6 01ج ذلاو ناعم /[0ة الام طاتيلا 


0غ ع5تلامعع 0 5علاللقصده1 ععطاه 
ع0 1هن01ناز 
10 عمنل1معع2 عتاناءزةم عن101) 


.(12)1025ع5 211021 عا 


..»: الفصل الخامس: عقود التوريد 


عاشر :١‏ الفاء العقد 


بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى 
مذكورة في هذا العقد تحتفظ الشركة 
بالحق المطلق في إلغاء هذا العقد في 
حالة عدم تنفيذ المورد أيا من 
التزاماته. وسيتم هذا الإلغاء بخطاب 
مسجل يرسل إلى المورد دون حاجة 
إلى اتخاذ إجراء قانوني أو قضائي أو 
خلافه. ويجوز أن يؤدى هذا الإلغاء 
إلى أي أثر من الآثار التالية: 


-١‏ إما أن تصادر الشركة وديعة 
الضمان دون مطالبتها بأي تفسير 
من أي نوع ودون أية حاجة 
لاناك الصيرن أن ,اللحوى إن آية 
اجراواك. أخرى. أو الهو إلى 
القضاء؛ أو 


”- يجوز للشركة أن تشترى المواد 
المتعاقة ‏ غايها .من أية شركة: أو 
دولة أخرى على أن يظل المورد 
مسئولا عن تعويض الشركة عن 
أي خسارة أو ضرر أو مبالغ 
إضافية تنشأ عن ذلك. 


.يضمن المورد المواد المتعاقد عليها 
لفترة أثتنى عشر (؟١١)‏ شهرا تحتسب 
من تاريخ القبول النهائي لكل بند من 
البنود المتعاقد عليها بعد التركيب 
في الإنتاج أو المواد الخام أو عدم 


0212© عط 01 نهتأدلاء22ة) .3 


21100 لامتأعصدةد ععطاه لامج دعلزوع8 
عطا كقط لامدمطمت) عطا بأعققاصمك كلطا قز 
0 أعةتام0ك كلطا أععصقء م أاطعك عانااموطهة 
لا21 عاناععء 201 5ع00 1162[ممناك عط عدعه 
عه ك1 .5مه0)غدع11[ط0 15 1ه 
كعناء1 لعتعاواعء بلط 0عاعع11ع عط [[أأننا 
لعع72 أنامط )اا 220 1165م مناك عطا مغ ألرعى 
1115 "ع0 01 121ء01ناز ,0 لوعع1 10 
لاضة ها 20ع1 /إ222 2105 اأععصقه 5210 ع1 

:501165 10110118 عط 01 


عطا 0011502]65» #عطاكء لالمقمحه0 عط .1 
8 أناوط )زا )3ز05م06 ع272266ناع 
10 32 زع 0] رممنا 22[160 
0 لم26 لاه أنامط)1 200 رع لاع12]50/ا 
211 0غ 725016 07 عع5038دل 1076م 
لهمء01ناز 015 5غع2110م2ه؟ ‏ عاتن 
:011285ع21066 


عطا ع25طع5ئام 202 لإقهم10م0) عط1 .2 
/ه22 15010 1017 لعاع2غاصمه 1021621215 
127[ممناك عط ,لإاتأصنامء 1ه لع ععطاه 
101 015161م 125 1 
31 101 هم 020ن) عطا عصانز تمسمعلص!ا 
15 198 01 ع032028 08 وذو[ 
لاعرع5] 62101560 


م 210001 11 


125 عط 5عع2722ناع 61 11[ممناذ ع1 
عنااعبدا (12) 01 00ل1همعم 2 2م10 ,101 لغ 1م200 
لقماط 5ه غ02 عط مم لم2 1نعلدء وطاممم 
لعأعة ادم عط 02 طعوء 01 معموامعءععم8 
120 28 ]انام 320 م05)ة ا لدأكمز عط عمج كرمعاا 
/22 ]282115 ,لإموم مم ن) عط ع0510م1 مملغومعم0 
0 7166 221611815 2211 01 128لنالع13 لالمقا 


المبحث الثاني: نماذج من عقود التوريد ١.ع‏ 


مطابقة للمستويات المعمول بهاء أو أي 
عيوب أو تلفيات أخرى باستثناء سوء 
المناولة أو سوء التخزين في الشركة. 
ويتعهد المورد بأن يزيل على حسابه 
الخاص أثناء الفترة المذكورة اي عيب 
ينتج عن عيوب في المواد أو عدم 
التنفيذ المقنع وبأن يستبدل باقصى 
سرعة ممكنة كل المواد التي تصبح 
للأسباب المذكورة أعلاه معيبة أو له 
جدوى منها. وفي حالة حدوث 
تقصيرء يجوز للشركة ان تنفد التغيير 
اللازم نيابة عن المورد وعلى حسابه. 


ويكون لكل المواد التي يتبين أنها 
معيبة ويتم استبدالها بواسطة المورد 
ونيابة عنه نفس فترة الضمان وهى 
أثنى عشر )١١(‏ شهرا اعتبارا من 
الاستبدال. ويتحمل المورد 
المصاريف التى يتم تكبدها لإعادة 
المواد المعيبة إلى المورد ونقلها 
وشحنها بناء على طلب الشركة إلى 
ميناء التسليم بمطار القاهرة بما في 
ذلك التكلفة والتأمين ومصاريف 
الشحن (سيف). 


تارب 
ربع 
ا 


ثاني عشر - الاختصاص القضاني 
يتم تسوية كل المنازعات التي تنشأ 
فيما يتعلق بهذا العقد طبقا لما هو 
مذكور في الملحق (و). 


الث عشر - اتساق العقد: 

يتكون هذا العقد من أربعة عشر )١:(‏ 
مادة وستة عشر )١1(‏ ملحقا منصو ص 
عليها في العقد. وهذه الملاحق تشكل 
جزء لا يتجزأ من هذا العقدء وتوقع من 


الطرفين. 


:عط 


عاطقعتامم2 عط طاغلط ‏ بإألمضمكمصمء رمم 
5 01 واعع1عل تعطأه لإصهعه 3:05ل350أد 
عع5)012 قط عه عض [الصحط 20ط ع0أل ناعم )امم 
وع705]21نا أع1أممناك عط] .لإمدممرهمن) عطا ما 
عم 5210 ع5 5128نال ,دعودعملاء مثلاه 115 أ 
01 الألاوء: 32 385 إعع1آعء0 لاض علاملرع 0) 
1م10أع052]1512نا ‏ 05 كأدأرعاقط عالإععاعل 
كه لااعلءأنان 35 ©1206امع: مغ 0هة 07 1اناءعزء 
01560062 15 أهقطا كلقمعاهطط أله عاطأودومم 
عمرمعءط مقط كعولاقء ل521وع:310 عط) 01 
عط)ا ,انلعل ه[آ .ؤوعاعءدن 7ه عبال)ععاعل 
لإموؤو5ءعء26 16) ألا لإتتقء /إ202 لإموم مه 
لصة القطعط 5*يغع ذاممناذ عطا ره امعمرعع دامع 
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ممه علالاعع1ءع0 لنناه؟ 21215ع)52 ألم 
القطعط مه عه ىع ذاممناذ عط زط لععدامع] 
لمعم عتعط) عتتقط اأقطر ععتاممنك عطا أه 
وطاممط علااعبط (12) عع7201دناع 01 
م غعهل ‏ عطا 15018 عسصتمصلعءعط 
مز لعتتاعما وعكمعمعاء عط1 .امعمرععدامع] 
عط ا كلمتمعأهط علاتاعع؟عل عط ع متمكتاءم 
ممه 16لمدصهع عطا لمج ععزامملات 
+0 ععل1ه0 عطا ©)) اترعلاصاطد 
مسته© لدع ناتاعل 01 كوم .0.1.15 (لإمدم زم 
ععتقطء عط مه عط القطد تللم 11 ]01مملة 

.ع 1اممناد عط 01 


150110 نال_.11 1 
طاتنط ممأأععمممء ما عسمتلككه دعانام كال أأذث 
مذ لعلاعد بالاهمق عط الهطد أعمعاصم قلطا 

() عاتلمعممةم طاتد ععم 2606010 


: )و تأاصى عط) أو كععتأعوء)ئاعده0) 2111 
معمعاكنان؟ (14) أه جاذتوقمم أنضامصىك للذد عل 
لممعوءمهة ‏ وععئجراد (6]) لضن كناعلاتن 
لامك علطا صذ لعندانام )دي 5ع 1لمعمم2 
؟0 أعوم لأهرعع121 من معم؟ وعء للمعممنه عدعط 1 
طامط بإ لعمعد عط ما ععة لمة أعمعاممء كلط) 

.3115م 


ا الفصل الخامس: عقود التوريد 


رابع عشر - العناوين :ع نعندسهورز .5177 
فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد يكون ع5) ,]002012 15ط) 01 5ع1205ئنام عط 201 
عنوان المورد هو: اد ا ا 307 005111 15 111 ممناك 
وعنوان مقاول الباطن: ............ 107]ع7158معطنات عطا لصة , طص++هظ2 

ممم لولم لل لل لأة لمعلل تمل ذا 


وفي حالة تغيير عنوان أي من بإضج أن ع1نءتصومل عط 01 ععمقطه 1ه عمق 1[آ 
الطرفينء على الطرف الذي يغير 15 دععضقطآء مطالزا عده عطا ,كتنهم ما عط 01 
عنوانه إخطار الطرف الآخر بخطاب نط 0)872 عط)ا '0)019م 0) كقط و5وع2002 
مسجل بالعنوان الجديد وإلا تعتبر كل ,320015255 /لاع2 عطا 01 5عاه1 لعرعاواعوع1 
المراسلات المرسلة إلى عنوانهك 115 562110 5عع2ع020موع20272 [[2 عؤ[/تارءطا0 
الموضح في العقد قد تم توجيهها على ع6 0) 356 ,اعةغاصمك عط هل لعنهاذ عاأعتصمل 
نحو صحيح. ماع11 الاعع011» 35 ل0ع 00251062 


صدر هذا العقد من نسختين» نسخة 165ممء ملدلا 0[ 155060 35لا أع12]امم2 ولطا1 


للشركة؛ ونسخة للمورد. عطا +10 عه لزمة لإمقمصسه) عطا عه؟ عمه 

.1 ا أممنات 
عن الشركة / ا لإمدمصره0) عط ره 
التوقيع : ممعم ممم ممم ةم ب ممت د 90000 لومم 0 51838)131565 
الاسم : مومه اوه ارا واي لووواسف لأا وك لالط مط ووو ار اا 113123677 
الوظيفة : 6 ة/ 
عن المورد / ١‏ رع اممناك عط 180 
التوقيع : قممم ممم ممم ممت م 999999900 000 لبر تو رون ووو ممم 0. 51808611163 
الاسمر : ا اناا 


ووففمموو فوم ووم ووه و مولعلل ده 


الفقصضسطل النننادشسل 


5 إلا ند از 


٠.6 مقدمة‎ 


عقد الامتياز عقد إداري بمقتضاه يتولى الملتزم - فردا كان أو شركة - على مسئوليته 
إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين» مع خضوعه للقواعد 
الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة» فضلاً عن الشروط التي تضمُنها الإدارة عقد الامتياز!'). 
ونظرا لتطور عناصر عديدة في أطراف العقد وأسلوب أآداء الالتزامات يعرف عقد التزام المرافق 
العامة بأنه "اتفاق يكلف بمقتضاه شخص عام شخصا آخر باستغلال مرفق عام مقابل مكافأة 
محددة تتحدد بناء على النتائج المالية لاستغلال المرفق ....". ومن ثم يتسع هذا التعريف ليشمل 
أن يكون المتعاقد مع الإدارة شخصا من أشخاص القانون العام» وأن يكون الالتزام متعلقا بمرفق 
صناعي أو تجارىء وأن يكون أسلوب مكافاة المتعاقد مزيجا من رسوم يدفعها المنتفعون أو مبالغ 
يدفعها آخرون أو تمويلا من جهة الإدارة أو من جهة غير الإدارة وغير المنتفعين7). 

ويتضمن عقد التزام المرافق العامة نوعين من الشروط؛ هما:- 

:)0201:2 11121 )012115©5 الشروط التعاقدية‎ - ١ 


تخضع هذه الشروط لإرادة الطرفين وتحكمها قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين. وهذه 
الشروط لا تمتد إلى كيفية أداء الخدمة للمنتفعين والتي يمكن الاستغناء عنها لو أن الإدارة تولت 
استغلال المرفق بنفسها. وتنظم هذه الشروط العلاقات المالية بين الملتزم والسلطة مانحة 
الالتزام7"). ومن أمثلة ذلك؛ الشروط المتعلقة بمدة الالتزام وطريقة استرداده» وطريقة تنفيذ 
الأشغال العامة. وهذه الشروط لا يجوز تعديلها الا باتفاق الطرفين والا التزم المخالف بتعويضص 
الطرات القهد 1 
١‏ - شروط لانحية 5ع15ا12:) '2]019 أتاعء؟1: 


تتعلق هذه الشروط بتنظيم المرفق العام وتسييره» وتبين كيفية أداء الخدمة للمنتفعين» وهذه 
الشروط تملك الإدارة تعديلها في أي وقت وفقا لحاجة المرفق العام موضع الاستغلال7). ومن 


لل د. سليمان محمد الطماوى ٠.‏ لأسس العامة للعقود الإدارية - دراسة مقارنة؛ مرجع سبق ذكره » ص ٠١8‏ 
له د. سعاد الشرقاوىء مرجع سبق ذكره . ص ص ١184 - 1١1١15‏ 

(؟) د. سليمان محمد الطماوىء. مرجع سبق ذكره. ٠١5‏ 

5( د. سعاد الشرقاوى. مرجع سبق ذكره. ص ص .١159- 05١158‏ 


)5( د. سليمان محمد الطماوى ٠‏ مرج سبق ذكره » ص ٠١5‏ 


7 الفصل السادس: عقد الامتياز 


أمثلة هذه الشروط تلك النصوص المتعلقة بتحديد الرسوم ومواعيد تقديم الخدمة, وتوفير السلامة 
للمنتفعين» وشروط الانتفاع بالخدمة؛ إلخ!": 


ولصلة عقد الامتياز الشديدة بالمرافق العامة فإنه يعتبر عقدا إداريا باستمرار. ومن ثم كان 
أول العقود التي نص المشرع على اختصاص محكمة القضاء الإداري المصرية بالنظر في 
المتنازعات المتعلقة بها("). 


وفي 54 يونيو ١3157‏ قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بأنه لا يجوز منح الالتزام 
بادارة واستغلال المرفق العام إلا بقانون» واستندت في حكمها إلى المادة ١717‏ من دستور ١9717‏ 
والتي تنص على أن "كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو 
مصلحة من مصالح الجمهورء وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بقانون وإلى زمن محدد(). 


وقد تطورت أنواع عقد التزام المرافق العامة واتسعت لتشمل نشاطات عديدة متنوعة لم تكن 
معروفة من قبل. ومن أمثتلة عقود الالتزام ما يلي/؟): 
-١‏ عقود الالتزام في مجال الطاقة سواء فيما يتعلق بتوزيع الكهرباء أو الغاز. 
"- عقود الالتزام في مجال البنية الأساسية للطرق. وقد يقتصر هذا النوع من العقود 
على انشاء الأشغال العامة وقد يتضمن الإنشاء والتسيير. 
- التزامات مواقف السيارات (الجراجات متعددة الطوابق). 
: - الالتزامات بتوزيع المياه والتدفئة. 
د- الالتزامات في المجال الصحي والاجتماعي. 
1- الالتزامات في مجال الترفيه. 


ويعد عقد مشروع البوت (البناء والتشغيل وتحويل الملكية) من أحدث أنواع عقد التزام 
المرافق العامة» وظهرت له تطبيقات في مختلف دول العالم. ويخضع منح التزامات المرافق 
العامة واستغلال موارد الثروة الطبيعية في مصر في الوقت الحاضر للمادة ١١7‏ من الدستور 
الحالي الصادر في سنة ١97١‏ وكذلك للقانون رقم 5١‏ لسنة ١154‏ 7) وتئص المادة الأولى من 
القانون 7١‏ لسنة ١15/8‏ على ما يلي: 'يكون منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة 


لهم د. سعاد الشرقاوى . مرجع سبق ذكره » ص ١55‏ 

() د. سليمان محمد الطماوى . مرج سبق ذكره » ص ١١١‏ 

(9) المرجع السابق . ص ١١7‏ 

): د. سعاد الشرقاوى . مرجع سبق ذكره . ص ص ١65 0-1١65‏ 


)5( د. سليمان محمد الطماوى . مرج سبق ذكره » ص ١١8‏ 


مقدمة /ا١٠:‏ 
الطبيعية والمرافق العامة» وكذلك أي تعديل في شروط الامتياز يتعلق بشخص صاحب الامتياز أو 


مدة الامتياز أو نطاقه أو الإتاوة /(2[4لإه: (العائدات) بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة 


كما تنص المادة ١77‏ من الدستول الحالي الصادر في سنة ١/١‏ على ما يلي: 'ينظم القانون 
القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق 
العامة". وقد نظم القانون رقم 0 لسنة ١51417‏ تحديد مدة عقد الامتياز» إدّ وضعت المادة الأولى 
منه حدا أقصى لعقود الامتياز هو ثلاثون عاماء ف فقضى المشرع بذلك على التقليد القديم الذي كان 
يُمنح بمقتضاه الامتياز لمدة 44 عاما('). كذلك وضع القانون رقم ١79‏ لسنة ١147‏ حدا أعلى 
لمقدار الربح الذي يمكن أن يحصل عليه الملتزم وهو 9٠١‏ من رأس المال الموظف والمرخص 
به من مائح الالتزام. 


وقد أجاز القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١1345‏ (بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١7‏ لسنة ١9175‏ 
بإنشاء هيئة كهرباء مصر) منح التزامات المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات 
توليد الكهرباء. كما أجاز القانون رقم 5>3 لسنة ١1945‏ (بتعديل بعض أحكام قانون الطرق 
العامة رقم 85 لسنة )١574‏ منح التزامات المرافق العامة لإنشاء طرق حرة وسريعة ورئيسية 
وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل المرور عليها. وفي عام 1511, صدر القانون رقم 
(؟) لسنة ١9451‏ في شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى 
النزول. 


وسنناقش فيما يلي في مبحثين منفصلين عقود الامتياز البترولية وعفود مشروع البوت. 


١١5 المرجع السابق . ص‎ )١( 


المبحث الأول: عقود الامتياز البترولية. ., ع 


المبحث الأول 
عفقود الامتياز البنرولية 


تاريخ الامتيازات البترولية 


يعتبر تاريخ تطور صناعة البترول في العالم حديثا نسبياء لكن غاز البترول والبيتومين 
والنفط لم يكونوا مجهولين تماما في العصور القديمة» وإنما كان استخدامهم محدودا فقط. فغاز 
البيتومين كان هو مصدر "الحرائق الأبدية" التي كانت تعبد في 'ميسوبوتاميا": وكان قدماء 
المصريون يستخدمون البيتومين في تجهيز المومياوات؛ وكان اليونانيون يستخدمون النفط في 
إعداد الأسلحة. واليوم يستغل البترول ومشتقاته في حوالي ألف استخداء7). 


ويرجع تاريخ البحث عن البترول واستخراجه في الدول النامية من جانب شركات البترول 
الدولية إلى الجزء الأخير من القرن التاسع عشر. وقد جرت أول عمليات للبحث عن البترول 
على أيدي الشركة الهولندية الملكية 2م0010 آ0]0ا12 10/31 التي عرفت فيما بعد باسم 
شركة "شيل الهولندية الملكية" 51611 100107 [2/إ180»: وقد جرت هذه العمليات فيما يعرف 
الان باسم إندونيسيا. وتبع ذلك العمليات التي قامت بها مجموعة بريطانية سميت فيما بعد 
باسم 'شركة البترول الإنجليزية - الفارسية" /إصههم002) 011 «ؤزومع10-28ع0ى.: والتي 
عرفت فيما بعد باسم “بريتش بتروليوم”. وحصلت على أول امتياز لها في إيران سنة ,.١1٠0١‏ 
وقد بدات الشركات الامريكية في اقتناء ممتلكات بترولية في المكسيك في أوائل القرن التاسع 
عشر. ورغم اهتمام الحكومة البريطانية بالبترول قبل الحرب العالمية الأولىء إلا أن البترول 
لم يصبح هدفا أمنيا وطنيا في المقام الأول للقوى العالمية إلا بعد الحربء. وفي تلك الفترة 
بدأت الحكومات الوطنية تعطى دعما قويا لشركات البترول الدولية7). 


وفي سنة 1104., تم أول اكتشاف كبير للبترول في الشرق الأوسطء وكان ذلك في مسجد 
سليمان في فارس (إيران) سنة .١5١4‏ وتبع ذلك اكتشافات البترول الكبيرة في كركوك في 
العراق (971١)ء:‏ وفي البحرين (1997) وفي السعودية ,)١154(‏ وفي الكويت ,)١558(‏ 
وفي قطر .)١153(‏ ومنذ ذلك الحين. بدأت الاكتشافات البترولية تتوالى في نفس المنطقة 
وفي دول أخرى في الشرق الأوسط(". 


- فصع )كدظ 5110014 عطا سا كسمتدكععوه© 011 'أه «متاساميظ عط ,مقااد© برممعيمر‎ )١( 
حلم .1967 عض[ .كصملاف  لطسظ نصننن0) مولا بوعل روعاعل4 طأعمح‎ 


- طأكامعبمعععهة انمه كسممننهسعم() تلناادريصه0) سسعامجاعط ,اأعجع 0 .2 لممسامع‎ )١( 
.م.984] ,عابط عط مأ ععنسنمك]] الماع متطعة/لا رععتص)اوسسمي) عستصماء 9ء12 عا‎ 0 


( 5-كأ .م نأك .م0 بمقلانت بصمعلط - 


ويرتبط تاريخ الامتيازات البترولية في العالم» بشكل عامء والشرق الأوسط؛ بشكل خاص؛ 
بالتطورات السياسية في مناطق إنتاج البترول» إذ بينما وفرت الهيمنة السياسية البريطانية في 
الشرق الاوسط الدعم لشركات البترول في هذه المنطقة؛ أتاح النفوذ السياسي الأمريكي في 
أمريكا اللاتينية بيئة مواتية لشركات البترول الأمريكية في أمريكا اللاتينية. وفي نفس الوقت 
هيمنت شركة شيل الهولندية الملكية» التي كانت مشروعا هولنديا-بريطانيا مشتركاء على 
إنتاج البترول في الشرق الأقصى لسنوات عديدة. وبحلول أواخر العشرينات من القرن التاسع 
عشرء كانت هناك سبع شركات بترول أمريكية؛ وبريطانية» وهولندية-بريطانية تسيطر على 
أغلب البترول الذي يتم إنتاجه في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط والشرق الأقصى7". 


ويمكن تلخيص الظروف التي كانت سائدة في مجال عقود الامتياز البترولية في الفترة من 
سئة ١50١‏ حتى سنة ١55٠0‏ فيما يلى(): 

١-كبر‏ مساحات التنقيب» وَطول فتراة الامتياز. 

١-قلة‏ عدد الشركات العاملة فى مجال البحث عن البترول وإنتاجه. 

*-التيطية الشيجة انوك العقة وساطفها: 

: -مفهوم الإتاوة /ا211/ا70 الذي كان بمثابة الأساس المالي الأساسي للامتيازات البترولية. 

ه-الاعتدال النسبي للشروط المالية للامتيازات نتيجة لانخفاض قيمة البترول الخام وقلة 

الطلب عليه فى تلك الفترة. 
5-التطور البطيء في بنود وشروط اتفاقيات الامتياز التي كانت تتسم بالجمود والركود. 


وقد بدات رياح التغيير تهب خلال فترة الحرب العالمية الثانية وفي أعقابها مباشرة وذلك 
عقب التصاعد السريع في أسعار البترول الخام» ولم تعد الإتاوة القديمة (: شلن ذهب للطن) 
تمثل عائدا مجزيا للدولة المنتجة كما كان الوضع في الماضي. وبدأ تيار المد في التزايد مع 
حلول منتصف القرنء, وبدأ النمط الموحدء. الذي كان يميز الامتيازات البترولية حتى ذلك 
الحين» في التحطم مع حدوث سلسلة من التطورات الهامة أدت في النهاية إلى التطور السريع 
في بنود اتفاقيات الامتياز البترولية. ومن بين العوامل التي ساهمت في حدوث هذا التغيير: 
اثر المفاهيم القانونية والاقتصادية الجديدة» التقدم الذي تم إحرازه في مجال تكنولوجيا 
البترول؛ اكتشاف احتياطيات بترولية كبيرة في الشرق الأوسطء زيادة الطلب العالمي على 
البترول وزيادة استهلاكه؛ وزيادة عدد شركات البترول الدولية التي تتنافس للحصول على 
الامتيازات البترولية!"). ْ 


)0( 0 .م ماك .مه .اأعوع!ز/ة .1 لمممملاو8 - 
)0( .ماك .مه .لف لإرومجع]] - 


2( 4-5 .مم مأك .مه ,قاد لامع - 


المبحث الأول: عقود الامتياز البترولية ,ع 
وقد تم التفاوض حول العديد من الامتيازات البترولية الأولى في الشرق الأوسط وآسيا 
بينما كانت دول تلك المنطقتين ترزح تحت السيطرة السياسية للقوى الأوروبية. ومع حصول 
تلك الدول على إستقلالهاء بدأت تمارس قدرا أكبر من السيطرة على ثرواتها المعدنية بهدف 
تحقيق الحد الأقصى من الموارد للدولة من إنتاج البترول وكذلك بغرض تنفيذ سياسات وطنية 
تتعلق بتنمية مواردها البترولية. ومن العوامل الهامة أيضا التي أدت إلى زوال نظام 
الامتيازات التقليدية تناقص القدرة التفاوضية لشركات البترول الدولية في التنافس للحصول 
على مصادر البترول الخام في دول العالم النامي('). 


وفي منتصف الخمسينات من القرن التاسع عشرء حدث تطور قلب الأوضاع رأسا على 
عقب وذلك مع ظهور شركة إيطالية جديدة تسمى "المؤسسة الإيطالية الوطنية للبترول" 151/1. 
وكان يدير هذه الشركة مدير يتميز بالحيوية والنشاط يدعى "إنريكو ماتى". وقد ابتدع ماتي 
فكرة مشاركة الأقطار المنتجة للبترول للشركات العاملة في أراضيها في الأرباح التي تدرها 
عمليات إنتاج البترول. وأدى هذا التطور إلى حدوث هزة عنيفة في العلاقات بين الدول 
المنتجة والشركات العاملة في أراضيها /ا يزال صداها مستمرا حتى يومنا هذا. وكان هذا 
بحق هو أول وأكبر إسفين يدق في صرح تكتل الشركات البترولية العالمية؛ وانتهى الأمر 
باغتيال "إنريكو ماتى" بأن نسفت طائرته الخاصة عندما كان يقوم بإحدى رحلاته (). 


ومن أبرز التطورات التي حدثت في مجال العلاقات البترولية مع أوائل النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر )١15٠0(‏ ما يلي(: 

أ. نظام المشاركة المتكافئة في أرباح البترول 01021-5735128© 

ب. مفهوم التخلي )مع©026© )2ع015113ا0رأاع؟ 

ج. مشاركة الحكومة في الصناعة البترولية 1001061102-51123188م 

د. منح امتيازات بحريه 00006551085 01558056 داخل المياه الإقليمية والرصيف 

القارئ 
ه. سن تشريعات بترولية 
و. إنشاء هيئات وطنية ودوليه مختصة بالصناعة البترولية 


وستداؤل بايخان كل:من' هذه العوامل فيما يلي: 


)0( 23-4 .رم راك .مه ,اأعوعءازل/ة ."1 للمصلاه] - 
)2( حسين مالطى ءا ص دنا 
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أ. نظام المشاركة المتكافئة في أرباح البترول 0135م [ذ0 01 مدع هطد لهسينء: 


كما سبق أن أوضحناء فإن اشتراك الدولة المنتجة للبترول في المزايا المالية لإنتاج 
البترول - طبقا للنظام القديم للامتيازات البترولية - كان يقتصرء عادة؛ على الإتاوة التي 
اقتسام الأرباحء إلا أنها كانت محدودة جداء ولم تكن ذات أثر يذكر. 


ويعتبر عام ١15٠‏ نقطة التحول في التطور المالي للامتيازات البترولية» ففي "١‏ ديسمبر 
من ذلك العام» توصلت المملكة العربية السعودية وشركة أرامكو إلى إتفاقهما الشهير الذي 
أدخل إلى الشرق الأوسط مفهوم المشاركة في الأرباح بين الدولة المنتجة والدولة الممنوح لها 
الامتياز 0070655102315. وقد كان لهذا التطور أثران هامان: الأول: أن المبالغ التي يدفعها 
الممنوح له الالتزام للدولة المنتجة أصبحت تقترن بالأرباح التي يحققهاء بالإضافة إلى المبالغ 
الثابتة التي كانت تدفع قبل ذلك عن كل وحدة إنتاج» والثاني: أن الأطراف تبنت مفهوم 
المشاركة المتكافئة في الأرباح. وقد حل هذا المفهوم محل مفهوم الإتاوة '(]21/إ0+ رغم أن 
الإتاوات ظلت تستخدم كأساس 81004 لإيرادات الدولة مانحة الامتيازء ولم تتأثر بمستوى 
الارباح. 


وبعد توقيع عقد الامتياز البترولي بين السعودية وأرامكوء شق مفهوم المشاركة المتكافئة 
طريقه في عقود الامتياز التي أبرمتها غالبية دول المنطقة» وبدأت تلك الدول تراجع اتفاقياتها 
مع الشركات المنتجة وتعدلها بموجب اتفاقيات متبادلة. 


ب . مفهوم التخلي 0121© ]1:11220]111511126122: 


يُقصد بمفهوم التخلي؛ تخلى الممنوح له الالتزام تدريجيا عن الأجزاء التي لم يتم استغلالها 
من منطقة الامتياز. ويعتبر هذا المفهوم حديث النشأة إدّ لم يكن معروفا في الامتيازات 
البترولية القديمة. 


وتنص المادة (9) من اتفاقية الامثياز المبرمة بين السعودية وشركة أرامكو عام ١977‏ 
على ان تتخلى الشركة للحكومة عن الأجزاء الواقعة في نطاق منطقة الامتياز التي تقرر 
الشركة عدم مواصلة البحث أو التنقيب فيها أو استخدامها خلافا لذلك فيما يتعلق بالمشروع. 
وفي اتفاق توصل اليه الطرفان في ٠١‏ أكتوبر ,.١354‏ اتفق الطرفان على برنامج للتخلي؛ 
على مراحل؛ على فترة 7١‏ عاما عن أجزاء من منطقة الامتياز بلغ اجمالي مساحتها 
٠٠م‏ ميل مربع. 


وكما كان للسعودية السبق في إدخال نظام المشاركة المتكافئة في الأرباح؛ كان لها أيضا 
الفضل في إدخال نظام التخلي المرحلي في الامتيازات البترولية» وبدأ مفهوم التخلي يجسد في 
التشريعات البترولية وكذلك فى الامتيازات البترولية» القديمة والجديدة على حد السواء., في 
دول المنطقة. ١‏ 


المبحث الأول: عقود الامتياز البترولية 


5١ *‏ 
جٍ. مشاركة الحكومات في الصناعة البترولية: 


يعد اشتراك الحكومة في الصناعة البترولية أحد التطورات الرئيسية في الشرق الاوسط 
وشمال أفريقيا في مجال الامتيازات البترولية. 


وابتداء من عام ,.١34517‏ بدأت الامتيازات البترولية الجديدة الممنوحة تنص على مشاركة 
الحكومة في المشروع. وتاخذ مشاركة الحكومة في الصناعة البترولية شكل المشاركة في 
الأرباح والإدارة والاستغلال!'). ومنذ منتصف القرن التاسع عشرء أصبح من الممارسات 
المسلم بها بصفة عامة هي أن تعين حكومات الدول المنتجة مندوبا عنها أو مندبين لتمثيلها في 
مجلس إدارة الشركة البترولية. وعلى سبيل المثال؛ فإن أرامكو وافقت على أن يكون للحكومة 
السعودية حق تغيين اثنين من الأعضاء في مجلس الإدارة ('). 


وقد تطورت مشاركة الحكومات في استغلال البترول من مجرد المشاركة الرمزية إلى 
المشاركة الفعلية على أساس الشراكة التضامنية م03:01168111. وفي بعض الدول أصبحت 
مشاركة الحكومة إما يوجبها القانون أو تفرض كشرط أساسي لمنح الامتياز البترولي". 
وتأخذ مشاركة الحكومة في استغلال البترول أحد شكلين رئيسيين؛ هما: الاستغلال المباشر 
من الدولة» أو الاستغلال فى صورة شراكه أو إتحاد بين الشركة الأجنبية وهيئة خاصة 
وطنية!؟). ومن أمثلة ذلك؛ اتفاقيات الامتياز البترولية التي تبرمها جمهورية مصر العربية 
والتي تدخل فيها "الهيئة المصرية العامة للبترول' طرفا شريكا مع الشركة الأجنبية. وتمنح 
الحكومة الامتياز إلى الهيئة والشركة الأجنبية مناصفة. 


د. منح امتيازات بحريه 206551085 04151901 في المياه الإقليمية والرصيف القارىئ: 


مع التقدم التكنولوجي في مجال البحث عن البترول: ظهرت امكانية البحث عن البترول 
تحت مياه الخليج العربي. وادى ذلك إلى حدوث تغيرين هامين في مجال القانون الدولي 
والممارسات الدولية؛ الأول: مد الدول الساحلية المطلة على الخليج العربي لنطاق مياهها 
الاقليمي. والثاني: تأكيد هذه الدول لحقوقها وولايتها على الرصيف القارئ. ويشكل هدان 
التطوران مثالا حيا على التفاعل الذي يحدث في بعض الحالات بين الصناعة والعلم 


)0 .لطا - 
0( 2 .م ,وتط1 - 
,م( 3 .م .للط1 - 


5( 5 لاطأ - 
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والقانون!'). وقد اجتاحت هذه التطورات العالم بأسره. مما أدى إلى وضع اتفاقية جنيف حول 
الرصيف القارئ 1[ع52 [002612212) 116 012 00210211012) عل/اع362) عام .١9648‏ وقد 
اعترفت هذه الاتفاقية بحق الدول الساحلية مي ممارسة حقوق السيادة على الرصيف القارئ 
بغرض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية ). 


وقد أدت هذه التطورات القانونية مع ما صاحبها من تقدم تكنولوجي في مجال البحث عن 
البترول في البحر إلى تمهيد الطريق لمنح امتيازات بحرية داخل وخارج المياه الإقليمية. 


ه. سن التشريعات البترولية: 


مع الزيادة الكبيرة في إنتاج البترول» وتنوع الموضوعات التي أصبحت تغطيها اتفاقيات 
50 البترولية» بدأ العديد من الدول في سن قوانين لتنظيم البحث عن البترول ومنح 
الامتيازات البترولية. ومنذ عام ,.١1514‏ بدأت منظمة الأوبك في توحيد التشريعات البترولية. 
وفي عام ,»١455‏ اعتمدت الأوبك نظامها الأساسي الذي يتضمن القواعد التي تحدد أهدافها 
وشروط العضوية فيهاء وتنظيمها. 


و. إنشاء هيئات وطنيه ودولية مختصة بالصناعة البترولية: 
مع سن تشريعات بترولية في الدول المنتجة للبترول بدأت تلك الدول تفكر في إنشاء 
0 . م ا و رس رع عي وان وتختلك .طبيية 


ا ا 0 


)0( 4 .م ,1010 - 


لل 6 .م .لاط - 


المبحث الأول: عقود الامتياز البترولية . ,: 
ماقعء 


الجدول )١(‏ 
مؤسسات البترول الوطنية 
في إيران وأقطار منظمة الأوابك 


شركة البترول الوطنية الإيرانية 
الييثة المصبركة العامة للتتورول 0 
شركة البترول الوطنية الكويتية 
الشركة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقها 

ظ 
شركة بترول أبو لبي الوطنية 
الحرين 


أنواع عقود الامتياز البترولية 


تعتبر عقود الامتياز البترولية هي الوسيلة القانونية الرئيسية التي اتاحت إمكانية تطوير 
الصناعة البترولية الضخمة في عالمنا المعاصرء. ولكن هذا لا يعنى أن نظام الامتيازات هو 
الشكل الوحيد لاستغلال البترول. وإنما يوجد اليوم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثلاثة 
نظد لاستغلال البترول: 


-١‏ نظام الامتياز بشكله القديم الأكثر شيوعا حتى يومنا هذا. 


؟- نظام الامتياز المقترن بالمشاركة أو بترتيب المشروع المشترك لصالح الدولة. 
*- نظام الاستغلال المباشر من جانب الدولة المنتجة. 


وبسبب المخاطر الكامنة في البحث عن البترول والاستثمارات الكبيرة المطلوبة» فإن 
النظام الثالث من النظم الموضحة أعلاه هو أقل النظم الثلاثة استخداما!"). 


وتأخذ الترتيبات التعاقدية التي تتم في الوقت الراهن بين شركات البترول والحكومات 
المضيفة أحد الأشكال التالية: 


)0( لام لاطا 
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1. 0026255101 281612101 اتفاق الامتياز‎ .١ 
2. [0112]-11111 281 اتفاق المشروع المشترك 1ع‎ .* 
3. اتفاق المشاركة في الإنتاج )281661212 100116102-51125198م‎ ." 
4. عقد الخدمات ]001112 ع16/امع3‎ .: 


ومن الناحية الفعلية» لا توجد هناك أية صيغة نمطية لأي من هذه الترتيبات» وكل شكل 
من هذه الأشكال قد يحتوى على بعض خصائص الأشكال الأخرى. وعلاوة على ذلكء هناك 
أشكال فرعية عديدة لكل ترتيب من هذه الترتيبات7'). وسوف ندرس فيما يلي كل نوع من هذه 
الترتيبات بشيء من التفصيل. 


©011551013 2812121214 اتفاق الامتياز‎ - ١ 


رغم أن عقود الامتياز الأولى كانت تختلف من دولة لأخرىء فإن أغلب هذه العقود 
تتضمن العناصر التالية(؟): 


١-تعريف‏ منطقة الامتياز التي أعطيت الشركة صاحبة الامتياز الحق في مباشرة أعمال 
التنقيب فيهاء وكبر مساحة هذه المناطق. 

١-الحد‏ الأدنى من أعمال الحفر الذي يجب أن يتم في غضون فترة زمنية قبل أن يتم العثور 
على البترول بكميات تجارية. 

"-فترة الامتيازء وهى تتراوحء عادة؛» من ٠١‏ إلى 75 عاما. 

4 -الالتزامات المالية للشركة والتي أخذت عادة شكل مدفوعات اجمالية أو إيجار سنويء أو 
إتاوات على كل برميل من الخام المنتج. 

5-نص يتعلق بالإمداد بالاحتياجات البترولية للاقتصاد المحلى إما مجانا أو بأسعار أدنى من 
الأسعار السائدة في الأسواق العالمية. 

1-حقوق الإنشاء وحق التصرف الأعلى 0012315 61012616 04 11اع21: ويقصد به سلطان 
الدولة على الممتلكات الخاصة وحق الاستيلاء عليها للمنفعة العامة إذا اقتضى الأمر. 

'-حقوق خاصة معينة» مثل: الإعفاء من الضرائب غير تلك المحددة في العقد. والإعفاء من 
تحكم الحكومة في أوضاع الإنتاج والتسويق. 
ورغم أن اتفاقية الامتياز التقليدية لم تعد تستخدم الآن فإن هناك عددا من الدول غير 

الأعضاء في منظمة الأوبك, مثل. السودان وتايلند وتونس لا تزال تستخدم الصيغة التقليدية 

لاتفاقية الامتياز. 

)0 6 .مم مالك .مه ,اأعوعء! 8 .1 لومسملاهج - 


)1 21 .م بنط - 
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لاغ 


وتنص اتفاقيات الامتياز الحديثة. عادة» على منح تصريح بالاستكشاف 10:8]105م<«© 
اعم لفترة محددة؛ بحيث يكون قابلا للتجديد طالما تم الوفاء بمقتضيات العمل. ويمنح 
امتياز الاستغلال 101]26101م© 101 0016655101 تلقائيا عند الاكتشافء. وتحدد شروط ذلك 
في الاتفاقية. ويلتزم الممنوح له الامتياز باستغلال الامتياز إلى أقصى حد ممكن لتحقيق أفضل 
عائد مع مراعاة شروط الربحية المعقولة واستخدام الأساليب التكنولوجية المتقدمة('). 


ومن الخصائص المميزة لاتفاقيات الامتياز عدم مشاركة الحكومة في العمليات والتسويق؛ 
والتزام الشركة الأجنبية بدفع الإتاوات.» وضرائب الدخل والمكافآت للحكومة بالمقارنة بأسلوب 
المشاركة في الإنتاج. وتمنح اتفاقية الامتياز شركة البترول الحق في البحث عن البترول 
وانتاجه وبيعه (بما في ذلك تصديره)» وكذلك الغاز الطبيعي» داخل منطقة الامتياز لفترة 
زمنية محددة 


وهناك» عادة. التزام بالحفر وبإنفاق مبلغ معين من المال كل عامء أو أيا من ذلك؛ وأيضا 
التزام بالتخلي عن نسبة مئوية معينه من منطقة الامتياز وفقا لبرنامج زمني محدد. وتنص 
اتفاقيات الامتياز غالبا على مكافآت من بينهاء على سبيل المثال لا الحصرء مكافأة توقيع» 
مكافأة الاكتشافء؛ مكافأة الوصول إلى مستوى معين للإنتاج» إلخ. فضلا عن دفع إتاوة على 
الإنتاج وضريبة الدخل تكون غالبا متدرجة!". وسوف نناقش فيما بعد البنود الرئيسية المميزة 
لعقد الامتياز بمزيد من التفصيل. 


وتختلف أساليب منح عقود الامتياز من دولة لأخرى. وتعلن الحكومات؛ عادة؛ عن إتاحة 
مناطق معينة للامتيازات. وإذا كانت الحكومة قد قامت بتنفيذ أعمال استكشاف في المنطقة؛ 
فإن الشركات المهتمة يجوز لها أن تشترى نسخا من تقارير هذه العمليات من الحكومة. 
وعادةء تقوم الحكومات بإعداد عقود نموذجية على أساس التشريعات القائمة» وتمنح 
الامتيازات في مناطق معينه عن طريق التفاوض أو عن طريق المناقصة التنافسية. وقد تقدم 
العطاءات على أساس حجم المكافأة» ومستوى مصاريف الاستكشاف وعدد الابار التي سيتم 
حفرها خلال الأعوام القليلة الأولى من العقدء أو - في حالات قليلة - على أساس مبلغ الإتاوة 


عن كل برميل!*. 

)0 7 .م لط 
0 6 يم ,لاط - 
0 6 .م ,لطأ - 
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وقد ينص اتفاق الامتياز على أن يورد الممنوح له الامتياز كمية معينة من الإنتاج إلى 
السوق المحلى بسعر قد يختلف عن الأسعار العالمية» ولكن أغلب اتفاقيات الامتياز تنص على 
حساب الإيرادات بالسعر العالمي لأغراض حساب الضرائب("). 


ويُطلب. عادة» من الممنوح له التصريح بالاستغلال والممنوح له الامتياز تقديم برامج 
عمل للاستكشاف والاستغلال قبل كل سنة نشاط. وفضلا عن ذلك؛ تطلب الحكومة تقاريرا 
مفصلة تشمل البيانات الجيولوجية عن نشاط كل سنه/"). 


" - عقد المشروع المشترك 711015 124أ0ل 


ومع أن هناك نطاقا متنوعا من الأحكام الممكنة التي تتيح للحكومات المشاركة في 
القرارات الإدارية بموجب اتفاقية الامتياز» مثل: اعتماد برامج العمل»؛ والميزانيات» فإن 
الحكومات تميل إلى تفضيل الاتفاقيات التي تتيح لها المشاركة الرسمية وكذلك الفعلية في 
الإدارة. ويعتبر المشروع المشترك أقدم ترتيب تعاقدي استخدم لتمكين الحكومات من 
المشاركة الرسمية مع الشركات البترولية في العمليات البترولية(). 


ويتضمن المشروع المشترك الملكية المشتركة للأصول وحقوق الامتيازء والمشاركة في 
تكاليف معينة للعمليات؛ والمشاركة في صافي الإيرادات!'). وهناك؛ بصفة عامة» نوعان من 
الترتيبات؟ الآول: عدم مشاركة الهيئة الحكومية للبترول في التكاليف لحين حدوث الاكتشاف 
التجاريء بحيث لا تتم المشاركة في التكاليف إلا بعد فترتي الاستكشاف والتنمية. وفي هذه 
الحالة» تتحمل شركة البترول الخاصة تبعات وتكاليف الاستكشاف, ولا يتم تعويضها عن أي 
جزء من تكاليف الاستكشاف التي تم تكبدها قبل الوقت الذي يقبل فيه الطرفان وجود 
الاكتشاف ألا تجارى. والثاني؛ شارك الهيئة الحكومية للبترول في التكاليف والتبعات أثناء 
مرحلة الاستكشاف وكذلك أثناء فترات التنمية والاستكشاف. وحتى عندما تشارك الهيئة في 
من الانتاج بحيث لا تطالب بدفع أموال مسبقا!"ا. 


)0( 6 .م ,نط1 - 


)س( 7 .م ,للط1 - 
0( 7 .م ,لل - 
(١‏ 7 .م ,1510 - 


)3( 8 .م ,لط - 


المبحث الأول: عقود الامتياز البترولية + 

وعند مشاركة الهيئة في تبعات الاستكشافء. فإن الحكومة يمكنهاء بصفة عامة» الحصول 
على نصيب في الإيرادات أكبر مما تحصل عليه إذا شاركت فقط في تكاليف التنمية والإنتاج 
بعد إتمام الاكتشاف!"). 


وفي المشروع المشترك؛ تسمى شركة البترول الأجنبية» غالباء باسم "المجهز" أو "المشغل" 
20 أو الشركة القائمة بالعمليات /إ22م010© 00613]128ء وتشترك الهيئة الحكومية 
للبترول في الإدارة من خلال لجنة إدارة مشتركة تعتمد الميزانية وبرامج العمل التي يقدمها 
"المشغل" دورياء بالإضافة إلى تصريف الأمور الإدارية الأخرى. وتحصل شركة البترول 
على نصيبها في الإنتاج ولكن يخضع نصيبها لضرائب الدخل على الإنتاج. ويجوز أيضا 
لشركة البترول تسويق نصيب الهيئة في الإنتاج وفقا لما تراه الهيئة. 


*- عقد المشاركة في الإنتاج 0241:2©1© ع21:001021102-5121:123 

تعتبر إندونيسيا أول من استخدم عقد المشاركة في الإنتاج 550010120102-55211928 
1 في صورة عقد بين الهيئة الحكومية للبترول وشركة البترول الأجنبية» وكان ذلك 
في عام .١477‏ وينص عقد المشاركة في الإنتاج على المشاركة في الإنتاج ولكن دون 
اشتراط لمماركة المتكافئة» وبدون المشاركة في التكاليف كما هو الحال في المشروع 
المشترك (). 


وفي صيغته الأولى» حاول عقد المشاركة في الإنتاج أن يتفادى المشكلات التي كانت 
تقترن بتحصيل ضرائب الدخل وذلك عن طريق قيام الهيئة الحكومية للبترول بدفعها. ومع 
ذلك فإن هذا الترتيب البسيط نسبيا قد تغير كثيرا في السنوات الأخيرة بحيث أنه فقد الكثير من 
طابعه الأصلي. وبعد ظهور الصيغة الأولى لعقد المشاركة في الإنتاج في إندونيسياء بدأات 
صيغ مختلفة لهذا النوع من العقود تستخدم في دول عديدة مثل شيلى ومصرء وليبياء وسورياء 
وعمان. الخ("). 


وفي النمادذج البسيطة الأولى لهذا النوع من العقود. كان يحدد للحكومة المضيفة وشركة 
البترول الأجنبية نصيب في الإنتاج يمكن لأي منهما تسويقه حسبما يشاءء ومن ثمء يتم تفادى 
كل التعقيدات المحيطة بحساب التكاليف وصافي الإيرادات لتحديد الالتزامات الضريبية. ومع 
ذلك. فإنه منذ أن زادت أسعار البترول في عام »,١5977‏ سعت الحكومات إلى إبرام عقود 


)00 8 .م ,للطأ - 
09 8 .م ,للطز - 


فيه 8 .م ,لنطذ - 


,, الفصل السادس: عقد الامتياز 


تسمح لها بزيادة نصيبها في صافي الأرباحء ولذلكظالبة بالتقاوطن من جد خول: العقود 
القديمة للمشاركة في الإنتاج وعدلت عقودها النموذجية ("). 


4 - عقد الخدمات 0211264© ©5©1712 

أطلق مصطلح 'عقد الخدمات" على العديد من مختلف الاتفاقات التي تجسد في مضمونها 
عقد الامتياز. ولكنها تبتعد في دلالتها اللفظية عن هذا المعنى. وفي واقع الامرء فإن "عقد 
الخدمات" ]00521580 562171606 بمعناه ومغزاه الأصلي هو العقد الذي توافق فيه شركة بترول 
خاصة على أداء خدمات معينة للحكومة أو للهيئة الوطنية للبترول في مقابل مبالغ محدده. 
ومن أمثلة ذلك؛ عقد الخدمات الذي تبرمه الهيئة مع شركة خاصة للقيام بعمليات الحفر 
البترولية نظير مبلغ محدد مقابل حفر عدد معين من الأبار. 


وبسبب المعارضة الشعبية واسعة النطاق للامتيازات البترولية التقليدية» احتكرت بعض 
الهيئات الحكومية البترولية كل عمليات المشاركة في البترول» ولكن بسبب نقص قدرتها 
الفنية» فإنها لجأت مرارا لاستئجار خدمات الشركات الخاصة التي تتوفر لديها المهارات 
والمعدات الملائمة. لكن هذه الهيئات لم تكن في أغلب الأحيان تتوفر لديها القدرة المالية على 
تحمل تبعات الاستكشاف بما يتضمنه من تكاليف باهظة؛ أو المصصاريف الكبيرة للحصول على 
أحدث تكنولوجيا الاستكشافء, ومن ثمء, اخترعت الحكومات عقودا تتحمل بمقتضاها الشركة 
الأجنبية تبعات وتكاليف الاستكشاف في مقابل حصولها على كمية معينة من البترول» أو 
حصة معينة من الإيراد من بيع البترول. وقد أطلق على هذه العقود اسم "عقود الخدمات" 
5 عم5670/12. وفي الحقيقة. فإن هذه العقود لا تعدو أن تكون فى جوهرها سوى 
عقود امتياز حيث أن الشركة الأجنبية لا تحصل على أي شيء إذا لم يتم اكتشاف البترول 
وإنتاجه. 


النظام المتبع ف محر فعقود الامتياز البترولية 


وفقا للنظام المصري المتبع رسمياء ينشأ المشروع المشترك 76111156 0191[ مناصفة بين 
الهيئة المصرية العامة للبترول (الهيئة الوطنية للبترول) وشركة البترول الأجنبية عقب توصل 
الشركة الأجنبية للاكتشاف التجاري بموجب اتفاق الاستكشاف ]3876610617 10181105[م<6. 
ومع ذلك. فإن الترتيب المتبع يعتبر في جوهره عقد مشاركة في الإنتاج -570010601057 
أعقنامم عممقطوا"). 


)0( 8 .م ,للط1 - 


0س( 91 .م بللط1 - 


المبحث الأول: عفود الامتياز البترولية ,. 
وينص اتفاق الاستكشاف على الالتزام بإنفاق مبلغ معينء» ومنح مكافأة توقيع قد تتراوح 
من مليون إلى 5 مليون دولارء ومنح مكافات إنتاج مع بدء إنتاج الحقل. وخلال فترة الإنتاج» 
يُخصص 90٠١‏ من الإنتاج السنوي لاسترداد التكاليف 76001١©1(‏ 6058. ولكن لا يجوز 
استرداد المصروفات الرأسمالية إلا على أساس القفسط الثابت على فترة ثماني سنوات. وأية 
زيادة للتكلفة في المخصصات البترولية على التكلفة الفعلية المستحقة ينبغي إعادتها للهيئة!". 


وتتراوح حصة الشركة الأجنبية في أرباح البترول من 5 إلى حسب معدل الإنتاج 
مع التقسيم بنسبة 6٠١‏ إلى ٠١‏ لصالح الهيئة عند أول إنتاج لكمية 10,6٠٠‏ برميل يومياء 
وترتفع أله بة إلى ١١-١‏ عند تجاوز الإنتاج ثثوره ١‏ برميل يوميا. وتدفع الهيئة كل 
الضرائب والإتاوات؛ ولكنها لا تساهم بأي شيء في تكاليف الإنتاج. 


البنود الرئيسية لعقود الامتياز البنزولية المعاصرة 
-١‏ مدة الامتياز 55102ع02»© 01 2110ل 


كما قلنا من قبل. كانت الامتيازات الأولى تمنح لفترات طويلة. ومع ذلكء. فإنه منذ 
منتصف القرن التاسع عشر بدأت الامتيازات البترولية تمنح لفترات أقصر. وتنص اتفاقية 
الامتياز الممنوح لشركة أموكو والمؤسسة المصرية العامة للبترول )١9375(‏ على فترة بحث 
مدتها سنتان اعتبار من تاريخ السريان» وفترة تنمية مدتها عشرون )٠١(‏ عاما تبدأ من تاريخ 
أول اكتشاف تجارى. ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها عشر )٠١(‏ سنوات بئاء 
على اختيار أموكو بإخطار كتابي مسبق مدته ستة أشهر ترسله أموكو للمؤسسة (المادة "). 


؟ - حق ترك الامتياز أو تسليمه “5101121101 01 ]3522001112612 01 أغأطوات: 


تحتوى الامتيازات. عادة. على حكم يمكّن الممنوح له الامتياز من ترك الامتياز أو 
التنازل عنه. ومع ذلك تم إخضاع هذا الحق لشروط ارون نعية. ويقيد هذا الحق دائما 
بإعطاء إخطار من الشركة الأجنبية للحكومة تخطرها فيه بنيتها على ترك الامتياز أو التنازل 
عنه. وتتراوح مدة الأخطار من "١‏ يوما (الامتياز بين ارامكو والسعودية» المادة "2") إلى 
فترة سنتين (امتياز شركة البترول الإنجليزية -الإير انية, المادة "0 5”). 


)0 !9 .م لتط1 - 


ب الفصل السادس: عقد الامتياز 


*- منطقة الامتياز 0112655101© 01 2562 : 


كان المتبع في عقود الامتياز الأولى هو أن يشمل الامتياز كل أراضى الدولة أو الجزء 
الامتياز الذي منحته الأردن لشركة 'ميكوم" (5714١)؛‏ ويشمل كل أراضى الأردن(". 


ويقوم النظام المتبع حاليا على أساس تقسيم أراضى الدولة إلى عدة مناطق؛ ثم عرضها 
للاستغلال البترولي بموجب امتيازات مختلفة» أو تصاريح للقيام بعمليات بحث حسب النظام 
المعمول به. وهذا الأسلوب متبع الآن في ليبيا وإيران والجزائر والإمارات وتونس 
والمغرب27 وقد فرضت الدول التي سنت قوانين للبترول قيودا على المناطق التي يمكن منح 
امتيازات فيها بموجب القانون. 


؛ - ملكية الأرض والأصول 255615 21220 1320 ©13) 0) ©1011) : 


كقاعدة عامة؛ كانت اتفاقيات الامتياز القديمة تنص على حق الشركة الأجنبية في امتلاك 
الأرض في المنطقة التي يجرى فيها البحث عن البترول وإنتاجه. وبموجب هذا الحق يصبح 
ذلك الجزء من البلاد الذي يشمله الامتياز خارج نطاق سلطه الدول المضيفة . 


وتبعا لذلك فإن كميات النفط والغاز المكتشفة والمنتجة في منطقة الامتياز تصبح ملكا 
للشركة صاحبة الامتياز لا ملكا للدولة المضيفة. بل إن الدولة المضيفة لم تكن من حقها أن 
تستثمر بشكل مباشر أو غير مباشر أية مصادر أخرى يمكن أن يتصادف وجودها في تلك 
المنطقة؛ إِدّ أن ذلك الجزء من البلاد لم يعد جزءا من أراضيها. فإذا رأت الدولة المضيفة» 
مثلا أن تبنى طريقا على ترابها القومي يمر بتلك المنطقة؛ فإنه كان يتعين عليها أن تحصل 
أولا على موافقة الشركة العاملة هناك. ومن ثم تصبح الشركة في حقيقة الأمر دولة داخل 
دولة' .١‏ 


وبعد تطبيق فكرة مشاركة الدولة المضيفة في الإنتاج» وإنشاء شركات النفط الوطنية في 
الأقطار المنتجة للبترول ودخولها شريكات في عمليات إنتاج البترول مع الشركة الأجنبية 
العاملة؛ حدث تعديل لهذه الفكرة وإن ظل جوهرها باقيا كما هو. وتنص اتفاقيه الامتياز بين 
الحكومة المصرية وأموكو عام ١175‏ (المادة "8") على أن ملكية الأرض وغيرها من 


)01( 4 .م ,نال .م0 ,لاد لإرمعل] - 
و 5 .م .1610 - 


)5( حسين مالطى . مرجع سبق ذكره . ص ١9‏ 


المبحث الأول: عقود الامتياز البترولية ع 
الأصول الثابتة والمنقولة تنتقل تلقائيا من الشركة العاملة إلى الحكومة أو الهيئة العامة للبترول 
بمجرد استرداد الشركة العاملة جملة التكاليف التي أنفقتها تلك الشركة. 


ه- حق الاستيلاء 2001510101 01 ]81 1: 

تنص أغلب الامتيازات البترولية على حقوق استثنائية معينة تُمنح للحكومة في حالة 
حدوث ظرف طارئ وطني. وفي حالة أي استيلاء يتم طبقا لذلك» تلتزم الحكومة بان تعوض 
الشركة العاملة تفويضا كاملا عن مدة الاستيلاء (المادة "١9"‏ من اتفاقيه الامتياز بين الحكومة 
المصرية وأموكوء .)١915‏ 


:1111101115122162245 التخليات‎ - ١ 


يعنى مفهوم التخليء كما سبق أن أوضحناء تخلى الشركة التي تقوم بعمليات البحث عن 
المنطقة التي لم يتم فيها اكتشاف البترول بكميات تجارية في غضون فترة البحث المحددة في 
الاتفاقية. وكما ذكرنا سابقاء فإن هذا المفهوم حديث المنشأة ولم يكن معروفا في الامتيازات 
البترولية القديمة. 


وتنص اتفاقيه الامتياز المبرمة بين الحكومة المصرية وأموكو عام ١9175‏ على نوعين من 
التخليات. الأول: التخليات الإجبارية 56112010151112617]5 'إ1023002]01 وبموجبها تتخلى 
أموكو للحكومة عن كل المنطقة إذا لم يكن قد تم اكتشاف البترول فيها بكميات تجارية؛ 
والثاني: التخليات الاختيارية16111010151116115 /إ7011011]85 وبموجبها يجوز للشركة العاملة 
أن تتخلى بمحض اختيارها في أي وقت عن المنطقة بشرط أن تكون قد أوفت في تاريخ هذا 
التخلي الاختياري بالتزاماتها المالية لنفقات البحث (المادة "' من اتفاقيه الامتياز بين الحكومة 
المصرية وأموكو. .)١175‏ 


- التنازل للغير )25518131113613: 
تعطى كل الامتيازات البترولية؛. تقريباء للمنوح له الامتياز 00006101211 الحق في 
التنازل عن الامتياز للغير مع مراعاة شروط معينة. ويشترط لإتمام التنازل موافقة الدولة أو 


الهيئنة المختصة على التنازل. 


- الالتزامات الخاصة بالحفر والاستكشاف دمعدعماصءء لصد وعستلاءل 
115: 


لم تكن الامتيارات البترولية الفديمة تفرص أية التزامات فيما يتعلق بأعمال الحفر 
والا ستكشاف. ولكن اتفاقيات الامتياز ات التي تم إبرامها في الاونة الآأخيرة تنفرض على 


ا الفصل السادس: عقد الامتياز 


الشركة الأجنبية التزامات خاصة بعمليات الحفر والاستكشاف. وتأخذ هذه الالتزامات أشكالا 
مختلفة من بينها ما يلي!'): 


تحديد عدد الآبار التي سيتم حفرها مقدما. 
ضرورة الاحتفاظ بحفار أو أكثر في حالة تشغيل. 
إنفاق مبلغ معين على عمليات الاستكشاف. 
6 - برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث 
15 أ ألعملاء 2020 لتفنرع0"زم غ01 : 


ينص هذا البند على موعد بدء أعمال الحفر الاستكشافي؛ ومدة البحث. وقد يتضمن تحديد 
عدد الآبار التي يجب حفرها كحد أدنىء وكذلك الحد الأدنى من النفقات التي يجب إنفاقها 
خلال فترة البحث (المادة "5" من اتفاقية الامتياز بين الحكومة المصرية وأموكو. .)١5175‏ 
-٠‏ تنظيم الإنتاج 020101 100111105م : 
في الماضيء كانت الدول المنتجة للبترول تهتم في المقام الأول بالتوسع في إنتاجها لتحقيق 
اكبر فائدة ممكنه ولذلك خلت اتفاقيات الامتياز القديمة؛ تقريباء من أي بنود تتعلق بتنظيم 
الإنتاج. ولكن في الأونة الأخيرة. طفا موضوع تنظيم البترول على السطح عندما أقرت 
منظمة الاوبك في ١١‏ يناير ١175‏ خطة إنتاج تحث على ترشيد زيادة الإنتاج من دول 
الأوبك بحيث تكون ملائمة للزيادة المتوقعة في الطلب العالمي» واقترحت المنظمة تقديم 
برنامج للإنتاج إلى حكومات الدول الأعضاء لاعتماده!"). 


:1:6»01 19 01 اسسترداد التكاليف والمصروفات 55 2110 5أ05»‎ -١١ 
يبين هذا البند الطريقة التي تسترد بها الشركة التكاليف والمصروفات الخاصة بكافة‎ 


عمليات البحث والتنمية والعمليات المتصلة بها بموجب الاتفاقية (المادة "" من اتفاقية الامتياز 
بين الحكومة المصرية وأموكو. /1). 


)0( 9 .م مالع .00 مالقأو لإروعل] - 


)0س( 5 .م .1610 - 


المبحث الأول: عقود الامتياز البترولية .م 


؟ -١‏ المكافآات 201211565: 


كما سبق أن ذكرناء تنص أغلب اتفاقيات الامتياز الحديثة على أن تمنح الشركة العاملة 
مكافآت للحكومة المضيفة أو الهيئة الوطنية البترولية المختصة في مناسبات معينة تتعلق بتنفيذ 
اتفاق الامتياز. ومن هذه أمثله ذلك, المكافآت التي تمنح عند توقيع العقد وعند بدء الإنتاج 
التجاري. 


:©115101115 ©<61920)010115 الإعفاءات الجمركية‎ -١* 


ينص هذا البند على الحالات التي تمنح فيها الحكومة الشركة العاملة إعفاءات جمركية 
على الآلات والمعدات المستوردة بقصد قصر استخدامها فقط على تنفيذ عقد الامتياز. 


؛١-‏ توظيف وتدريب رعايا الدولة 220102215 01 عاتسصتج؟؟ 220 أسعصط 09 1امدسه: 


أصبح الالتزام بأن يوظف الممنوح له الامتياز أفرادا من رعايا الدولة» وأن يقوم بتدريبهم 
شرطا شائعا فى اتفاقيات الامتياز. وفي السنوات الأخيرة ثُرجم هذا الشرط إلى نسبة مئوية 
من إجمالي عدد العاملين!'). بل إن هناك شرط في اتفاقية الامتياز بين الحكومة المصرية 
واموكو والمؤسسة )١9754(‏ المشار إليها تتعهد فيه أموكو ورودوكو (التي تنشأ بموجب 
الاتفاقية بين أموكو والمؤسسة) بأن تستبدلا 0 موظفيها الأجانب من غير التنفيذيين 
بموظفين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا (المادة .)١1‏ 


:1©1111111211011 إنهاء الاتفاقية‎ - ١ 


تتضمن اتفاقيات الامتياز. عادة؛ بندا يتعلق بالحالات التي يمكن فيها للحكومة إنهاء 
الإتفاقية. © وينضن هذا البلد على حق الحكومة لي 0 الإتفاقية: كما يحدد الحادبة التي جود 
:/ا95١).‏ 


5- القوة القاهرة 1101© 122 ©101: 


تتضمن كل اتفاقيات الامتياز. تقريباء نصا يتعلق بالقوة القاهرة 12لاء[1778 ©1010 يطبق 
القاعدة العامة التي مؤداها أن عدم تنفيد الالتزامات بسبب يرجع إلى حدث من أحداث القوة 
القاهرة لا يعتبر تقصيرا أو خرقا للعقد. وفي العديد من الحالات يترتب على وقوع أحداث 
القوة القاهرة مد فترة الامتنا 1 


لله 02م بللطل- 


0( 3 م .للطة - 


4 الفصل السادس: عقد الامتياز 


:210111201021 التحكيم‎ - ١ 


تنص أغلب الامتيازات البترولية على تسوية المنازعات بطريق التحكيم» ويُحدد في البند 
الخاص بالتحكيم قواعد وإجراءات التحكيم, ومكان التحكيم» والقانون المعمول ب4. 


- الأولوية للمقاولين المحليين والمواد المصنوعة محليا: 


11121215 20ت 20211321015 لوع10 


ينص هذا البند على إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين والمواد المصنوعة محليا طالما أن 
المنتجات الموردة متساوية في الجودة والأسعار. 


4- النص الرسمي )ا©) 0111121: 


تصاغ اتفاقيات د الامتياز التي يتم إبرامها م الشرق 0 عادة بلغتين: اللغة الأصلية 
حول أي النصين ستكون له الغلبة في 0 حدوث كك ١‏ في التفسير. وفي الماضيء كانت 
القاعدة هي أنه في حالة حدوث خلاف بين النصين» تكون الغلبة للنص الأجنبي؛ ؛ ولكن في 
السنوات الأخيرة؛ كان الاتجاه هو الاعتراف بصحة اللغة الوطنية أو إعطاء ثقل مواز 
للغت ('/, 


:2 القانون المعمول به 128 1121نم‎ - ٠ 
تنص اتفاقيات الامتيازء شأنها شأن كل العقود. على القانون واجب التطبيق (أو المعمول‎ 


به) في حالة حدوث أي نزاع بين الطرفين. وفي حالة وجود قانون تشريعي يحكم اتفاقيات 
الامتياز. يشار إلى ذلك القانون في الاتفاقية. 


00 2 .م ,لاط - 


المبحث الثانى : نموذج اتفاقية امتياز للبحث عن البترول ,.., 


المبحث الثانى 
نموذج اتفاقية امتياز للبحث عن البترول 


اثفاقية امتياز للبحث عن البترول وإنتاجه 
34 دروأووء 00022 
0ع 2000 لصة سممتاهمءماصس:]1 سبعاومء< :نع 


تحررت هذه الاتفاقية في يوم 
: سنة 


بمعرفة وبين جمهورية مصر العربية 
(ويطلق عليها فيما يلي "ج. م. ع." أو 
للبترول وهى مؤسسة أنشئت بموجب 
القانون رقم ١١7‏ لسنة ١1548‏ بما أدخل 
عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي 
"المؤسسة"). وشركة أموكو للزيت مصرء 
وهى شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين 
ولاية ديلاويرء بالولايات2 المتحدة 
الأمريكية (ويطلق عليها فيما يلى'أموكو' 
أو “المقاول'). 


القانون رقم 51" لسنة 
2 بما أدخل عليه من تعديل قد 
تعن على ١ن‏ كافة المو اد الكاد» عنا 
فيها البترول. الموجودة في المناجم 
والمحاجر في (ج. م. ع.) بما في ذلك 
الامتداد القارئ والمياه الإقليمية ملك 
للدولة؛ 


مها لعتعامء لصة علهط ,المعمعععوة نط 
169 ل.ل 01 لإ08 ل قلطا مه 
عاأطنامع] طوعةى عط لطع الالعرمق رلهم لام 
لاأكنامهةلا 0) لععتعاع1 معأ ومتعرعط) امبزوظ ]0 
عط ,(*”العمرمك007" عن "جرم" وح 
1 لتلاع[مجاء5 لأوزعمعء) مهلام زو8 
01 167 .80 ينها لاط لماعك لإألامء أهعع1 2 
ما لعتمع]ع1 أاع ]هم اعععط) لعل مءترحج 35 1958 
0 املاوع 624000 كمه ,(8020 وه 
له 018221260 3م012 32 ,لإمقم مزه 
01 عنتهقاذ عط 01 ونلما عط) ععلرن عملنأئاعرء 
2+2 ]0 51365 [عاتملا ,عو طواء2] 
25 ©) ل0عمعاع 1‏ لإلؤرا0 ةلا ]ةراع معط) 
.0215201" 35 01 110000 " 


:1125211 
5 ,1953 08 66 .80 بناج[ ,كتفع 1/128 
نلو [آن أحطا ل0عط5ذ[1[طوؤةء ,لعلمعطيله 


(لاالاع[50اعم 1028ل نااعص ا ,ولداتع6 هما 
11م 15 5ه2151نانب 200 دعطامر ل[ 
أمأمعمااممء لصة أمءمامع) عط عمتلباعما 
عط 01 لإأتعم10م عطا ع2 علو 1اعلاد 

لم :5016 


2١1515 يوليه سنة‎ ١ نشر نخس هذه الاتفاقية مع ترجمته في الجريدة الرسمية؛, العدد مكرر (أ) في‎ ٠ 
وقد نقل هنا نص الاتفاقية وترجمته دون تدخل من جانب المؤلف.‎ 


"* استخدام كلمة م50:11 في النص الإنجليزي - المأخوذ عنه النص العربي - بمعنى دولة جمهورية مصر 
العريية يمكن أن يحدث غموضا خطيرا في المعنىء إذ أنه يمكن تفسير كلمة :51:1 هنا على أن المقصود 
منها هو ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية التي ورد ذكرها في الفقرة السابقة. 


وحيث ان المؤسسة قد تقدمت بطلب 
للحصول على التزام مقصور عليها 
للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه 
فى كافة أنحاء المنطقة الموصوفة 
في الملحق "" و'ب" المرفقين بهذه 
الاتفاقية والمكونين لجزء منها؛ 


وحيث إن أموكو توافق على أن تتحمل 
بالتزماتها المنصوص عليها كما يلي 
بصفتها مقاولا فيما يختص بأعمال 
البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في 
المنطقة المذكورة؛ ْ 


وحيث ان الحكومة ترغب في منح هذا 
الإلتزام بموجب هذه الإتفاقية ؛ 


وسيكه ان وين :الول" مشوك. .لد 
55 أن يتعاقد على عقد التزام مع 
المؤسسة ومع أموكو باعتبارها مقاولا 
للقيام بالعمليات البترولية في المنطقة 
المشار إليها فيما بعد 


لذلك فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية 
على ما هو آت: 


مه 101 1160مم2 كمط )802 ,كلخ ع 1لا 


عطا ‏ 108 55108عع 02‏ علازونااعكزء 
220 امع مم0 اع برعل 611011 
248 115 77ناع[70اعم 01 ملاع نل50م 
ما لأطنءوعل جععثظ عطا األامطع نامتطا 
عته طعتطط "8" لمج "م دعلاعومرم 
3151م 2 ع220 كمه ماعمعط لعطعماج 

لطة : أمعيعط 


60 و5ععمع2 (604000 كخشط طلا 
0710م 0118201085 15 علو امعلمن 
طتالد «ماأعهنامهم) 2 كه ععألهمزاعمعط 
قت عط 60 ©1650 
601 106108ل100م 220 العصرمماء بعل 

. 220 ؛ دعقث 5210 ضأ ططناع[مماعم 


0017811 
طعلاىك اضورع م0) 


عط كخط ]12لا 
لااعرعط وعرزوعل 
220 زمماووعع2م» 


تنلاع 60 01 ]015لا عط كمشط عع نلا 
عطا 10 ]030ا5كنام ,بطنادء/11 أومعمتك8 لله 
06 ]0 82 .ول8 تله[ 01 101151015م 
1 1060030 #عاضةء ‏ لإهمز 
طااند لمة ,لطع طازبنا المعرمععرعج 
عطا 105 ,1ماع13م00) 2 35 ,21000 
وععث عطا 18 1201005عم0 طاتلاع1[مماعم 
:0 لعتمعأع0 رع الهم اعرعا 

عط 


مأعرعط 1112121015 


: 5/ا101101 35 28166 


اناه 


المبحث الثانى : نموذج اتفاقية امتياز للبحث عن البترول ,,, 


المادة الأولى 
تعريفات 


" البحث " يشمل أعمال المسح 


الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوى 
وغيرها من أعمال المسح الواردة 


فى . بزنامج.. العمل والميزانيات 
المعتمذة- وحفز. الأبان الضخلة 
لتفجير الديناميت وحفر الثقوب 
#ستخراج 2 العيدات وإجراء 
الاختبارات للطبقات الجيولوجية 


وحفر التقوب لاكتشاف البترول أو 
لتفييم الاكتشافات البترولية وغير 
ذلك من الثقوب والأبار وشراء أو 
والمعدات الخاصة بذلك. وكله وفقا 
لما هو وارد في برامج العمل 
والميزانيات المعتمدة. ويقصد بالفعل 
'يبحث” القيام بعمليات البحث. 


ب- "التنمية" تشملء على سبيل المثال 


وليس الحصر. كافة العمليات 
والانشطة وفق برامج العمل 
والتروافياك المعتكدة فى طل هده 
الاتفاقية: 


)١(‏ فيما يختص بحفر أبار التنمية؛ 


(1) فيما يختص بتصميم وإنشاء 


وتركيب وخدمة وصيانة المتعلقة 
بها لإنتاج وتشغيل هذه الابار 
لاستخراج البترول والاحتفاظ به 
وجعالحتة و اعذ اذم نز كيكنته و الكترائة 
احراق. ' الخان ' الزائد نه وثقلة 
وتسليمه بغرض تصديره والقيام 


1[ 11 1110م 
داف لاما ا ان | 


طعناك علناعما القطد *مملعوماماط” -م 


لمة لقلئعة ,لدع اولإطممعع .1ادوءزعه1معع 
لع10ماصم ع6 اهم 35 ولزعلارنار وعطأه 
200 كتضقعع 20م 011لا لعاممممة عطا مز 
لأعناك 01 8م[ لامل عطا لمه ,ناععلتط 
ع11م1812غ2ناد ,كعامط عزمم .كعامط )اماد 
01 لإرعلامه015 عغطا ,10 دعامط ,كاوع) 
01 [12153ممة عطا 01 طتتاعء[مماعم 
ع0 220 5ع6211/امه015 لرناع[مماعم 
عطا لصة ,ؤ5[لاعنطت لصد كدعامط لعنداعر 
لاأعنادك 01 151]108نا0ع2 01 ع5قطعائنام 
أ1ع10م اناوه 320 21215ع022 ,دع 1[اممناد 
لامع ع6 لإقلم 35 آله ,عرماع عط 
2015 10:1 107/0ممة عطا دا 
ع101[مع"' لطعلا عط]' .ؤ5اععلناظ 200 
018 05 )عه عطا '5مدع1 

الاك لفك 


+20 أناط ,علنااعصا الفط أمعصممماءع ع1 -8 


280 كمملغدمعمه عط أله ,مغ لعأتصنا عط 
دمن 0ع/1017مم2 0غ ]22 ناككنام كع1)[لالاعة 
كلطا 7ع0ظنا كأاععلناط 220 5للل1ع10م 

أ اعع]ع مر 


01 ع10[امل عطا ما أععمدع طاامر 
لم ,5ااعن امعمصمماع عل 


05181 0 أععم5ع ‏ طإزلالا 

8 .12521126101 ,لاعن نتاكممء 
1211م لاله 01 م226 2ع لاه لله 
200 ,كأضهام ,دعأ تااع 2 ,كمتعاولاد ,كعد اا 
00ج عع7000م ما ,لملنوعمه لعاداء] 
بع/530 ,ع01) 50 .1[إعنز 5210 غأو1عم0 
0م1225 ,1121 ,عتماد ,عللصقط ,لدعا 
011م<ء 101 لتناعأمتاعم ع لازاعل 200 


ه- 


دورته 
الثانوية. 


واستعادة 
الأخرى 


اعادة ضغطه 
والمشترواحات 


2د البتزول" معناء الززيت العام السنائ 
على اختلاف كنتافته, وال 'سفلت 
والغازن والغاز المنطلق من 
الفيسونات << وكافة 2 المواد 
الهيدروكربونية الأخرى التي قد 
يعثر عليها وتستخرج أو يتم 
الحصول عليها بطريقة أخرى 
ويحتفظ بها من المنطقة في ظل 
هذه الاتفاقية وكافة المواد التي قد 
: تستخلص منها. 


د - "الزيت الخام السائل "أو" الزيت 


الخام" معناه أي هيدروكربون منتج 
السيولة عند رأس البئر أو في 
مواضع فصل الغاز المقامة في عقد 
التنمية أو الذي يستخلص من الغاز 
أو الغاز المنطلق من القيسونات في 
المقطن والمتكثفت: 


"الغاز" هو الغاز الطبيعي 
المصاحب للخام وغير المصاحب 
وكافة العناصر المكونة له المنتجة 
من أى بثر في المنطقة وجميع 
المواد غير الهيدروكربونية التي 
توجد به وهذا اللفظ يشمل الغازات 
المتخلفة. 


- "البرميل" يتكون من أثنين 
وأربعين (57) جالونا من جالونات 
الولايات المتحدة الأمريكية كيلا 
سائلا معدلا على درجة حرارة 
0 02 فهرذ نهيت. 


نار5ع16-01 عغ212[1ع010 © 300 
تهلدمءه52 ععطاه لصطهة عصتاء ومع 
.قأء10[6م 16001711 


أنه علناقكه 10نان1! تمدع '"طناء[ممءط -0 
ر5ةع ,ألأقطم25 ,ذ5ع10[كقمع0 311005 01 
تعطاأ0 211 لضهة كدهع ل0دعط-ى لاكدء 
/1021 أهط) 5ع5]322طناذ لوطأموءه12ل0(90 
0 ,0ع1500016م ل0قة رط ,لضتره1 عط 
صم 52960 لطة ,لعسصتهاطه عوتبمعطاه 
20 بالعمععرعه قلطا رعلمن وععرة عطا 
لعاعدماءء عط لإقمم أقطا دععم شاعط ناد [21 

0011١ 


“01 ميسن" عه *011 ع0يتت 10ناوانآ"" -0آ 
لعع1ل10م «مطعدعه2للاط /[2ة 5م1012 
نا 2 صا 15 طعتطنا وععخ عطا ده 
15 08 ل0دعط [إعظ عط) ]2 م512 
لعاع22اءاء 15١‏ طعتطنلا 01 08غ212معء5 
لا كدهع 20عط-225128 01 825 عط 1010] 
)!151ل 5عل0نآعم1 تدعا طعناد .أقضقام 

210 651 


طامط كهع [ت2تنطهصم 15 025" 
240 ,202-25501260 220 2550612660 
25 اللع )025 1)]5[ 01 211 
وععم عطا دا [اعنةا /[30 مم1 0ع100016م 
25 1021601 لإطا-ممم 11[ 200 
علتناعما للقطد صصععا 5210 .ملعمعطا 
151016 


-/ا)201 01 )515ه0» الفط **[عسسو8" م -] 
ب1025لق85 5عاها5ة لعازملا (12) وبا 
2 © لعاءع00© بعتناموعم ‏ [10تنان!! 
(607) ععجعع0 لإاأءزد 01 ع1أ تمع مجرعا 

تالعطمععطةآ1 


1- 


المبحث الثانى : نموذج اتفاقية امتياز للبحث عن البترولك ,مع 


ز - "الاكتشاف التجاري” معناه أول بئر 
في المنطقة يتضح. بعد إجراء 
الاختبارات وفقا لنظم الإنتاج الصناعي 
السليمة المقبولة وبعد التحقق من ذلك 
والاختبار بمعرفة المؤسسة. أنها 
تستطيع الإنتاج بمتوسط معدله لا يقل 
عن ألف )٠٠٠١(‏ برميل من الزيت 
في اليوم إذا كان هذا الإنتاج من طبقة 
إنتاج تقع قمتها على عمق لا يزيد عن 
ألفي )3٠٠١(‏ برميل في اليوم إذا 
كانت قمة طبقة الإنتاج على عمق يزيد 
عن ألفي )3٠٠١(‏ متر تحت مستوى 
سطح البحر وذلك ما لم يثبت ان 
متوسط الإنتاج بمعدل يقل عما تقدم 
يعتبر اقتصاديا. ويكون تاريخ 
الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي 
يكون قد تم فيه اختبار ذلك البئر كما 
ورد بعالية. وعلى أموكو أن تخطر 
المؤسسة فورا بذلك الاكتشاف 
التجاري. 


ح - "الإنتاج التجاري" يعنى التاريخ 
الذي تتم فيه أول عملية شحن من 
الشحنات المنتظمة للزيت الخام 
للاغراض التجارية والصناعية. 


ط_- أج.م.اع معناه جمهورية مصر 


العربية: 


ى- "تاريخ السريان" يعنى التاريخ الدي 
يكون فيه القانئون المرخص لوزير 
البترول بتوقيع هذه الاتفاقية قد 
صدر. وأن تكون هذه الاتفاقية قد تم 
التوقيع عليها من جانب الحكومة 


والمؤسسة وأموكو. 


ك- "السنة التقويمية" معناها فترة أثنى 


عط كمدعم "لزرع/امه015آ لداع نع سه" -0) 
تعاكة طعتطد وعجخ عط صز [اعب أورة 
0 501020 طأاتلطا عع02020ع26 15 عستاوء) 
,721665 1001م (5]7نال12 0مأمءع26 
101110 15 ,)تنعط لإ لمعلا لصة لعاوع) 
عط غ2 128ء0ال20م 4ه عأاطومةء ع6 0) 
0 مقط و5وع1 غ00 01 7206 عمم2عا2 
1200 لعع1ال0:م 11 لإهل جعم [زه 01 واأعسقط 
5 أعتط 01 مما عط امسعامز1 عماءنل0:م 2 
665 2.000 تقطا عمط أمم لعندع10 
زه 1ه و5اععد6 2.000 عه اعناع1 وعد اماعط 
ع002128ل0:م ع8 01 مما عط 1[ بإهل معم 
تعادعقع طامعل 3 غ2 لغأدء10 15 [هنارع 1ر1 
اعلاع1 دع5 باماعط ورعاعم 2.000 مقطا 
لعأذع) 01 م72 ع3076228 برعذوع1 2 ؤ5وعم1 دنا 
لاألدعتمرمممءء 1560أذناز 15 1050أعنل10م 
لقع 1015007 لوتءصص00) 0ه عنول عل 
لاء/ز طعند طعتطط مه عنمل عط عط الهطد 
210000 .تعلامطة 5ه لعاوعء) رمعءط كقط 
01 ,8020 لإأآنامم لإاعغة ألعصصم1 للأهطه 
.لا7 1015017 [0102116112) لأعتاذ 


القطد قناع ملم [ناأعتعمصتمرهمن)" -1]1 
غ115 عطا لاعتطننز مه عنمل عطا معدم 
101 011 علنمن) 01 5ع111]108 عد1ناوع 
5 [5)1121نال12! لصة [2اء؟1عصتصسمه 
.2220 عقة 


8116لآ]ط58 لقعم وممعم طاكاه” [1 
80121 01 


مه عنهل عطا كمهقعم 026[ علحلاعء]]8" دل 
عط عم لمطانة عه[ 2 طعاطن/ن 
لومتعمتالا لله سسعامئاءط 0 مرعأكام لل 
15 العمرعع2عهمة قلطا معاد ها طتلوء/1آ 
لعمعذه ذأ امعمععئع م ذلطا لضة ,لعناذذا 
55 نمه ,18311 لع 0017 عط ناا 
21000 


5 ل0ملهعم 1م كموعط *روعلا مولوعل00" -] 


عشر (١؟١١)‏ شهرا تبدأ في أول 
يناير وتنتهي في 5١‏ ديسمبر مع 
احتساب يومي البداية والنهاية. 


0" *الشكة المالية" معنا ها النمتةة المثالية 
الحكومية التي تبدأ في أول يناير 
وتنته 8 في ١‏ ديسمبر مع احتساب 
يومي البداية والنهاية. 


م - "السنة الضريبية" معناها فترة أثنى 
الميلادي يتعين تقديم إقرارات أو 
تفارير ضريبية عنها وذلك 
بمقتضى القوانين واللوائح الضريبية 
السارية في (ج. م. ع) بشان فرض 
ضرانب على الدخل أو الارباح أو 
غيرها من قوانين الضرائب. 


5-6 "الشركة التابعة" معناه الشركة: 


)١(‏ التي تكون أسهم رأس مالها 
المخولة الاغلبية الأصوات فى 
مملوكة مباشرة أو غير مباشرة 
لأحد أطراف هذه الاتفاقية أو. 


(1) التي تكون المالكة مباشرة أو غير 
مباشرة لاسهم رأس مال مخولة 
لأغلبية انأصو ات ف اجتماع حملة 
اسهد احد أطراف هذه الاتفاقية أو؛ 


(؟) التي تكون أسهم. رأس مالها 
المخولة لأغلبية الأصوات فى 
اجتماع حملة أسهم هذه الشركة 
وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية 
الأصوات في اجتماع حملة أسهم 
طرف من أطراف هذه الاتفاقية 


220251 (12) ماعنا 
عط ذه علتلمء لصه غ15 لإكةتاصول طغزبرن 
58 3151 أءطدرعءععء0آ 108 01107] 

01620 لامشضمعع02) عط 10 


عطا كلموعط "“توعلا [دإعمحصاط" -آ 
8 لقعلا لقأعلةظ1؟ 5 امع طق 601 
0 15للضء 320 156 ل/ز1ةلاصول زه 
8 5ع02 طامط ,3156 ععطررعععن[] 
1 

01 00هعم عط كمقعم "”روعلآ ,و1 -31 
عطا ما 8مللرمعء3 وطاصمم (12) عحاعبنا 
ةا اعتطند ع2 عملمعلة0) سوترمعء 0 
لالع 25 0115مع 1‏ 09 5زتااعم 
ع116361ممة ‏ لإمةه ©) عمللرمعع2 
07 1818 :ةا رعطأ0 015 0115م ,ؤع لم122 
.]1م عط 01 موناد اناعء 


3 162115 “1م0010 ل0غ21 1 اتاكم " مخ -لر 
: /210م60111 


8 وإلقالمةء عتهقطد عط ل 
5 2 5عاولا 01 102011 
اعنطلل 01 ,لامممصرمء طعيد 01 ع متاععمم 
لاا لإلاعع للم عه لالاععزل لعملاه 5آ1 
:ماع 2100م 


07 لالاعع01 «عم*اه عط 5( طعنطلاا لا 

8 لقأامةء عتقط 6ه /إلاعع للم 

'15ع2010اء0]؟ 26 5ع701 01 /(512(0110 2 
7 :ماأع7ع2 11م 2 01 دع 7زاعع11 


ة عمتسضعاممء لقاتمدهء عتقطد عومطلالا -أنا 
'5قعل01طلاء5)0 غ8 5غ701ا 04 لإألره زومر 
عطا ,320 لإلمتومصرمء طاعيد ]0 ع متاععمر 
/502(0111 2 عسمتمعاممه لماتمدء عنتقطه 
5 '25عل[مطاء5)0 اج و5غا0؟ا 01 
لالاعععال لعمناه عقة ماأعععط )مهم 3 01 


المبحث الثانى : نموذج اتفاقية اميان للفضة عن البتوول رنيج 


محل كة مداه لتفين تاك الشركة: 


س - "تكاليف الحفر غير الملموسة" 
معناها كافة ما أتفق أثناء البحث 
والتنمية على عمليات حفر الابار 
وتكملتها مما يتعلق ببنود لا يكون 
لها فى حد ذاتها قيمة مخالفات 


ومثال ذلك العمل والتصميمات 
الجيولوجيةء والأعمال الهندسية 
والمساعدات الفنية الأخرى 


وغطليات. الإظرافت :والفتال :التي 
تدفع لمقاولي الحفر وغيرهم من 


المقاولين» والمواد والمعدات 
المستهلكة أو المفقودة والتنقيب 
واختبار الطبقات.٠ء‏ وعمليات 
التبطين2 بالاسمنتح والتسجيل 
والنقق: 


المادة الثانية 
ملاحق الاتفاقية 


الملحق :)١(‏ وصف للمنطقة التي 
تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار 
إليها في هذه الاثفاقية 'بالمنطقة". 


00٠٠٠‏ تبين موقع المنطقة 
التي 2 لع' ود 5 || هده الاتفاقية 
والموصوفة في الملحق (أ). 


بصدره البنك الأهلي المصري وتقدمه 
أموكو عند توقيع وزير البترول على 
(تجبيرءء؟) دولارا من دولارات 
الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا 
لقنا أموكو. يتدفية. الحد الأذلى .عن 


.لاوم دلقت عمود عط نوما لإلاعع نلرز :0 


5 '005]5) 02111128آ عاطزع مهام" -0 
1 ل0عآ1ناعم1 5ع1ناللمعم»هء [[آج 
101 العطرمه1ء/اء0آ 300 ملأو رهام 
008 لمقهة عطض[[امل ‏ [[عبن 
طأعلطللا كمرعاز مغ لعئداع؟ 5ده1أومعمه 
521728 3 220 20 0ل دعلااع دوطرعط) 


,13601 ,بعامصيروءاء 108 ,25 .عنالولا 
40 ع للعع0 لوجع ,لوأوعل لهءزع0[معع 
.0551563112 له اصطعع) ع0 


8 0 2100م 212010165 .76117/151011لاة 
ممه 131ئءغ222 ,5مماعو نمم ععطاه لد 


,105 015 2501م ]عام آنالء 
66 (10113]105 .510120118عم 
20 1 ]1 11 ]ع0 
01 

4111. 11 


111181111 10 كاك للم 


2 عط 01 مام 1رعوع0 3 15 "ل" :عرعمرم 
كاط) لاط لعاعع 311‏ ل0سة ‏ لمعئعلامء 
5 ها لع77ع1ع7 عع) 21 مأاعتاعط ,اللعماعععع م 

“وعم '" عا 


:! ]0 علوء؟ عطا نه مهدر 2 كز 8" عرعمرم 
لع7ع7ا0 وع31 عطا ع28نأأدء01م1 100.000 
له المعمععتعم لطا نإ6 لعاعع211 لله 

"لل" برعمصمذ وز لعط1ءءوع0 


آم «عااعا 3 أه جرم هج ؤ5ز :0" برعممرم 
لحمو نلدل! عطا لام لعنووز عط م1 ]هنا 
لاط لعااتصتطنك ع6 ما لص أمناوظ أه علمد8 
01 © الاأدمعاك 01 انا عط )2 401000 
عطا 0 "عأكتصتلم لاط امعدععرعم علطا 
.5 (2.000.000) مونتالاتمه مننا 01 طناك 
01 نه تأناععيت عطا عدراع373216ناع ,0011915آ 


2 الفصل السادس: عقود الامتياز 


التزاماتها في عمليات البحث الواردة 
في هذه الاتفاقية لفترة السنتين (؟) 
الخاصتين بالبحثك وتستمر هذه 
الضمانات سارية المفعول لمدة أثنى 
عشر شهراء بعد نهاية فترة السنتين 
المذكورتين وذلك إلا إذا تم التخلي 
عنها قبل هذا الموعد وفقا لما ورد في 
هذه الاتفاقية من شروط. 


الملحق (د): صيغة نظام أساسي 
الشرذكة “القائمة: ,بالعمليات ١‏ المزمع 
تكوينها وفقا لما هو منصوص عليه 
في المادة السادسة من هذه الاتفاقية. 


الملحق (ه): نظام المحاسبة. وتعتبر 
الملاحق () و(ب) و(ج) و(د) 
و(ه) جزءا لا يتجزأ من هذه 
الاتفاقية وتكون لهذه الملاحق ذات 
مفعول وقوة نصوص هذه الاتفاقية. 


المادة الثالثة 
منح الحقوق والمدة 
تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية 
للمؤسسة ولشركة أموكو بصفتها 


مقاولا التزاما مقصورا عليها في 
المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) 
و(ب) وذلك وفقا للنصوص والتعهدات 
والشروط المبينة في هذه الاتفاقية 
والتي تكون لها قوة القانون فيما قد 
يتعارض مع أحكام القانون رقم 553 
لسنة ١567‏ بتعديلاته. 


(أ) تمتلك الحكومة وتستحق» على نحو 
ما هو منصوص عليه فيما بعد. 


030 111 1]000:5م 
(2) معنلا عط 101 عل اناع عط 10025 دع 1اطه 
لأعناك .2100عم 1022102م<<ء عط 01 5رمعلا 
5 علاأء/82) 101 علاتاعع ]1 11قلاع1 
631لا-82/0 5210 عطا 04 لدع عطا «عالج 
لعكدعا1ء: ع5 'إا202 )1 35 أمععلاء 100اعم 
طاانةا عع01038ع26 17 0ن أقطا مغ ملم 

أمع2ع2 كصعا علطا 


01 تعاتقطن) 3 01 لننه1 عط 15 0ل" باعرررمخ 
5 101220 ع5 10 /[211م010© 2128 7عم0 عط 
ممع 71 عاعناتة ماءهم؟ لعل10/امار 


58 +2 عط 15 "8" 1116م 
,85" ,"مث" ودعلاعموذة ع1 .ع 7تلععمط 
العماعع7ع ذل خلطا 0غ 2" لمة ,*”ط"“ “0 
لاع 0ه ,لمعكعط كتتدم علممم لإاعزعط عتة 
أقنا0ء ع8لألاقط 35 لع7عل10كممء ه56 الهاة 
01 151015/ا201م عطا طازد أععللء لد م101 

6ه ذلطا 


111 41110011 
111 راللة 111115 01 1 اهز 


قفأاصمقع لإطعرعط 001/21101118111 ع1 
,11201 3 35 43210000 لمهة ,)802 
30 6231715/ا01© ,قطارء] عط ما امع زطناد 
أ2261عع1ع م 5لطا 11 ألاه أءع5 01]1005مم2 
أ215201مء لقم لإعطا 35 توكامكمآ طاعتطبد 
01 66 .810 اناق[ 01 دده زوزامعم لزررة طازننا 
م101 عط عناقط القطة ملع0تضعمصة 5د 1953 
0 55101ع016© علا ْأونا[علاء 32 ,للاهآ 01 
5+ 12 لع2715عوع0 وععرةخ عط م1 لرة 

”8 لمة "م" 


220 ونه المطد "لزع 1 الدع /ا00 عطةآ”' (د) 
3 ما ,لع201/10م ع1[ ماعط كه لع لامع عط 
لطة دعلاع5 01 لصتا مت تزه طكدء مذ إ16هلا10 


المبحث الثانى : نموذج اتفاقية امتياز للبحث عن البترول 1 


إتاوة نقدا وعينا بنسبة سبعة 
ونصف (7,5) المائة من 


والمحتّفظ به من المنطقة أثناء فترة 
التنمية بما في ذلك مدة التجديد» 
وتتحمل المؤسسة بهذه الإتاوة 
وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول. ولا 
يعتبر دفع المؤسسة لإتاوات مؤديا 
لدخل يعزى للمقاول. 
(ب) تبدأ فترة بحث مدتها سنتان (؟) 
اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية. 
وتنتهي الاتفاقية إذا لم 
اكتشاف تجارى قبل نهاية السنة 
الثانية (”) لفترة البحث أو عند 
استكمال حفر واختبار أية بئر 
يجرى فعلا حفرها أو اختبارها في 
نهاية. -قتوة الستتين ٠‏ المخصضة 
للبحث ولكن لا تزاد هذه الفترة 
بأكثر من ستة أشهر. 


(ج) تكون فترة التنمية عشرين )”١(‏ 
عاما من ا أول اكالشات 
تجارى في المنطقة. ويجوز تجديد 
هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها 
)٠١(‏ سنرات بناء على اختيار 
أموكو بإخطار كتابي مسبق بستة 
أشهر ترسله أموكو للمؤسسة. 
وعقب الاكتشاف التجاري تحول 
تلقائيا ذل المنطقة على عفد تنمية 
دون إصدار أية أداة ةانونية أخرى 
أو تتسريح. او تبدأ عمليات التنمية 
بعد ذلك فورا بواسطة رودوكوء 
التي تاشأ وفقا لهذه الاتفاقية, وما 
لم تتفق ‏ المؤسسة وأومكو على 
: فسيستعمل جهاز حفر 


غير ذللت: 


لهام عط 2ه أمعء ممعم (7.5) للقطدعوه 
220 ل0ع016ل150م تمناع[مماء2 01 /إاأأمقنان 
عط 128مل مععث عطا دوم5 لعنود 
ع1 ك0 10 
عمنه6 ع5 [اأقطد لإالدلاه؟ 5210 .لونتاعوعر 
عط ع6 )20 القطذ لمة )508 نز6 10م لج 
ع1 .0011110101 عط أه ومملغقع تاطه 
القطدى ')طنع برط 5ع0[هة/إ20 0 أمعمريزهم 
122012 18 اأالاوغ: ن) لعمرعيل عط امم 

00111 عطا ما عاطم غسط لمات 


فنوءم (2) وك0 01 قلعم مملاوتمامعء مم را 


) .231آ[ عانلاجة]أتا عط لرمط انتوعد الوطة 
11 لععدسمتصمة عط اتقطة المعمعع عم عط 
أ 7اع زعم غط1 .( غ02[ لوأعرع تزه مم 
تدلعرء12نده0) 00 ]1 لعاممتصمعئ ع6 للقطد 
لدع عط عمماعط لع طاو 1 اطواوء 15 لزاع لاو ن015آ 
عط 064 موعلا (220) 20مءئهء5ة عط ]1ه 
ع1 6ممن 02 لملععم ‏ مملعهرماميء 
01 عسصتادع) لصه 25 لاقل 01 دمئعامصسم 
غ2 عمتاوء) 08 عنصأ !ائعل ن"إالقنيوعد لاعت نزمج 
مع نوعنا ونا معطا )0 4و مذلا 
ممعم قلطا لعوعنء امم القطد كناط ,لماعم 

20:15 )لك طلخطا ع "رمج زط 


عط ![دالع لولعم امعصرمماءبعل 156 رد) 


ددم عتول عط جتنت؟؟ وتمعز (20) برأبرع با 
لدت نع تعن لمر عط 06 عنمل فا 
6500م ونط1 .مععة علطا مآ بزرعنانننو!2] 
ل اك 0# سرض عه #فالل 
0 مامه عط )2 دعدعناز (10) عت 01 لماعم 
10 12011115 (6) كلذ رممن 811000 
5012 .3000م نزط م2016 لاع 

اله .لمعلامنواط أن ك تعسصهمن) عنناتناو[ 0 
لعرعلاوم عط القطد ع يق 
عكائعا لم220 و مامأ لإلأق المممانع 
لهصةف لله رمن 02 معمهناددا عذ؛ الاملاالته 
اللو أععلمععم ‏ إن إاترعم :1 لووع[ 
لم116 معد ممند 0‏ العلطوناع اننا 
10 نز الاحصدم لعامياة عط الححاة 
نط ها عمالصونجه أي طكتاطهاده 15 طمتلكا 
ممه عطنثز ومجتجن ,لمة اللعسميع.م 


(ه)- 


ع الفصل السادس: عقود الامتياز 


واحد على الأقل باستمرار إلى أن 
تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل 
وفقا للقواعد البترولية الهندسية 
المقبولة ‏ والأوضاع السليمة 
النمرعية في حقول الزيت. 


وفي حالة عدم وجود إنتاج تجارى 
للبترول في المنطقة بعد تحقق 
اكتشاف تجارى وذلك في مدى 
سنتين (") من تاريخ الاكتشاف 
التجاري فإنه يجب التخلي عن 
المنطقة. 


( د) تتحمل أموكو وتدفع كافة التكاليف 
والمصروفات التي يتطلبها القيام 
بكافة العمليات المذكورة في هذه 
الاتفاقية غير أن هذه التكاليف 
والمصروفات لا تشمل مصروفات 
تمويل أو أعباء أو فائدة على 
الاستثمار. وفي اثناء مدة سريان 
هذه الاتفاقية وتجديدها يقسم جملة 
الإنتاج الذي يتم الحصول عليه 
حال مباشرة هذه العمليات بين 
المؤسسة وأموكو. 


تخضع أموكو للقوانين 
السارية في (ج.م.ع) وأقسامها 
الفرعية السياسية بفرضص ضرائب 
على الدخل أو الأرباح أو التي 
تتخذ الدخل أو الأرباح معيارا لها 
بما في ذلك القوانين التي تفرض 
ضريبة- الأرباح- التجارية 
والصناعية ١‏ وضريبة البلدية 
وضريبة الدفاع وضريبة الأمن 
القومي على الدخل وأرباح الأسهم 
التي تدفع للمساهمين (ويشار إليها 


ع0 أكوع]1 )2 ,عداللاطعطأ0 عععع2 4811000 
لإأ5نا0اضمتاصمء لعكنا عط القطد عه عمتلاضل 
لاع0111 ل0ممع طاتينا ععصفلهمع20 صا ,لتامن 
مزناعء70[1اعم ‏ لعامعمء 2‏ لصضة دمع 1]ع12م 
15 1ع عطا ,دعام أعصمم عمتععماعص 

لعمهاء7عل لإاأنا عط ما لمعل أكمم 


00151121 ه58 العلاع عط 112 
15 ظ1آلاء00[1ع2 01 01012102نع2 
ه «أعاكة بوعنث عطا م1 لعطذتاطماوء 
ا ا يوت 92004 ال تاه 
عاخهل عط سم ذروعلا (2) ولا ملط ار 
220 15 لإمع 1015038 لاع تع تمه 01 

لعمعل0مع تناد عط القطد وعتهة غطا 


عط !2 نإهم 220 عقعط اأقطو 414000 -2آ 
8ه 1 لع للنانلع؟ 5عكمعم<<ء 300 5أ5م2 
كلطا 7ع020 5ممنورعم0 عطا 211 أنه 
2040 5اأومه لأعلادة ألاطً ,ألطعلعع2عم 
8 علبااعما أمم [أقطة دعومعمعء 
من أؤ5ع7ع1]م1 01 د5عيتقطهت لصة وعحم] 
خنطا 01 صع) عط) 1085نانطآ .اأمعماوعناما 
عط) االاعمع؟ 15 لضة العمرععرعم 
01 أعبالرمه عط دز لعلاع7طعة ممقعءنل16م 
1710ل عط أاأقطد 5مم0غهرعم0 طلعناد 

11000 لمة )طناظ رمع بواعطا 


ولا عط! 0 ]عع رزطنرد ع5 القطد 821000 -8] 
عطا 01 ,ع1 مغ عصمرل) ررم ,ععرم]1 ما 


. 510601191510115 [دع11آمم عط لله ...م 


01 01 365) 056م110 علطا /معرعط) 
.1011)5م ‏ 01 عمرمعم1 لإط لع ناكدع5 
عط 05128م1 2005[ عدومطا ع08ألناعما 
ب06ة) 2014115م 5121أكنالمآ لقضة لقاع رع صتطامء 
غهصه2)1 لم عنها عكمعاعل ,ها لوم ءامد 
كلع له علتوعم1 مره عها إالريععع 


0٠ 5‏ أععمدع طالب لانم 
اله" كه 0) لعجعاعم ععالدمزععط) 
5 أمع<ا© ,2520 (*5ع<« 72‏ عتررزوءسم]آ1 


المبحث الثانى : نموذج اتفاقية امتياز للبحث عن البترولك ,م 


فيما يلي بعبارة '"ضرائب الدخل في ,22621عع2ع 38 عط أ 60191060م عوأمعطاه 
(ج.م.ع)" وباستثناء ما ينص عليه 01 5ا7220ع12ناوء5 عط طلابت لاامسرمه القطو 
خلاف ذلك في الاتفاقية, فإن أموكو 01 05!!! عط م )إععمدع6 غلبا 1200/5 اأعناد 
تخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما علقف 220 بكلة) 01 251011 عط 161015115 
يختصض نتقديم . الإقرارات وربط 20012 لإ لاعاباع 7‏ 101 عممأامعع] 
الضريبة الاإحتفاظ 0 :10 .205مع56 350 50015 01 75085عم 

ع ليع :25 عورمعم] 85ه.م نمه ,وعومممام عوعما 
وسجلات يستطيع المختصون 14000:6م ‏ «ءنطبن +60 65ج 
الإطلاع عليها. وفي خصوصية ه06 إلودو 2016:] 66 بيهم 5ععلامطعةطو 
هذه الأو ضاع تعتبر ضرائب إومتدعد لعالاه1 ه) 2 عط م6 لعممععل 
مفروضة على أموكو. وتشمل 0006 66) 01 عتهطد 5 :8020 .1000م 
حصة المؤسسة من الزيت الخام 1/11 عاعناعذط ععلهنا لعمتصع)ءل 011 
المحدد فى المادة السابعة مبلغا 0) عا!ة/ 18 [2ناوء امنامصة هه دعلنااعسآا 
مساويا في قيمته لكافة ضرائب .5 1060116 11.18.م 83110005 01 211 


الدخل على أموكو في (ج-م٠ع).‏ 


2- 201 ولأغراض تطبيق الفقرة (ه) 1طم252872م 08آلا1مم2 04 0565م1ئام‎ -١ 
في هذه المادة يكون مجموع 0]31) عط ,عاعتىة ذنطا 04 (1) (ع)‎ )١( 
دخل أموكو الخاضع للضريبة في 1 0000م 01 ع«رمعها عاطهءرة]‎ 
شان أية سنة ضريبية مبلغ يحسب 208 ع5 58211 635لا :12 /إهة 04 أععم5ع1‎ 
21201121 على النحو الآتي: مجموع المبالغ : 10110135 25 0ع126ناء21‎ 
التي تتقاضاها أموكو من البيع أو لاط 9764أعع56 285ناة 56) 01 018[1) عطا‎ 
40/1000 1505 التصرف في كل الزيت الخام الذي 0567 08 5316 عط)‎ 
حصلت عليه أموكو وفقا لأحكام 011 غ06نائ) 211 01 03510108م15ل‎ 
32010160 الفقرتين "أ" و 'ب" من المادة السابعة 0) غ0324ا5:نام 41/0000 لإ6‎ 
ناقصا: .(6) 220 (2) كطم3ئع3:2م ,11لا عاع اقم‎ 

سآ 


2( 15© التكاليف والمصروفات التي أنفقتها 04 5ع75©م<6 2300 5]05مت‎ - ١ 
811000 أموكو ويحق لها استردادها في ع5 60 0ع:21108 ع3 طاعتط‎ 
السنة الضريبية بموجب الفقرة "أ" +206نا موعلا 190 عطا م1 لعأعبامعع]‎ 
من المادة السابعة. و يمه :11لا عاعنامة ؟ه0 (2) أمدتعدنةط‎ 


6( 126 القيمة المحددة في الفقرة "ج" من 18 016703860 25 ,علالة/ا‎ -١ 
المادة السابعة لفائض الزيت الخام 04 ,7/11 عاعنمث 04 (ه) طم5222281:8‎ 
18020 المخصص لاسترداد التكاليف التي عل بو امعع1 )005 ووعميزه‎ 
011 تستحقه المؤسسة والذي حصلت 25002176نام 4140000 لاط لعمتتاوعة‎ 
عليه أموكو وفقا لحكم المادة .(2) (2) طجدععع عوط ,11/ا عاعناكة ما‎ 
السابعة فقرة (|-؟).‎ 


رم الفصل السادس: عقود الامتياز 


"- تأخذ المؤسسة على عاتقها 8300 'إ2م ,2026نا255ة 211ط5 8026 -3 
ضرائب الدخل الخاصة بأموكو في ,41/0000 04 5622164 مه ,عم 7قطءؤ5زل 
(ج.م.ع). وتدفعها وتسددها نيابة 1865 100106 .8.15.8 410005 
عن أموكو من المبالغ التي تتلقاها 802600 /إ6 760أعع76 105ناد عط 04 ناه 
المؤسسة من البيع أو التصرف في 01 51108ممؤذل #عطاه ره غ521 عط ورم 
حصتها في الزيت الخام. 01 علنن) عط زه ععقطد عط 


4- تقوم المؤسسة بتسليم أموكو ‏ 1060م 0) ط2815نة الدطو 202 -4 
الإيصالات الرسمية الأصلية التي ع28اءم106/ء 5اماععة7 [هأع4)ه رعممهم 
تثبت دفع ضرائب الدخل في .48.1.5 8240000:5 0 أمعممنزدم عط 
(ج.م.ع.). على أموكو في ظرف 0ع2لط0ناط عه متطاتيتا ,و13 عمرمءم] 
المائة وخمسين )١5١(‏ يوم التالي عط) 0/128ا0110؟ 0/5 (150) ]251 0مج 
لبدء السنة الضريبية التالية ويجب 625101285 غغا06 عط) 01 01116106111612]6© 
أن تكون هذه الإيصالات صادرة 56 58811 5أماعء76 طعناك .موعلا 12 
من السلطات الضريبية المختصة 12 5067م عط لإط ‏ 0ع0ؤةزا 
ومذكور بها المبلغ المدفوع عط©) ]5 1ل[8ط5 220 5غنانهطانا4 
والبيانات الأخرى التي ترد عادة 1355ناء21)1م ,ع)0 220 ]2نا00ة 
بمثل هذه الإيصالات. .5]ماعع16 تأعناة 101 011560111211 


(و) عند قيام المؤسسة باحتساب ع«رمعم1 4.1.8 5)ز عمناةاناءلدء 10 (0 
ضرائب الدخل المفروضة عليها 0غ 160)نادءع ءط [اأقطة 8020 ,و13 
في (ج. م. ع.) يحق لها أن 0) 8620 لإ 10م 21165لإه2 أءنلعل 
تختصم منها الإتاوات التي دفعتها ©12) 2ه '01/1210/1/11[1 66 عمطلا 
المؤسسة إلى الحكومة وضرائب 811000 01 1365 120106 .43.2.8 
الدخلي على أموكو في (ج.م.ع.) 4210005 مه ©8028 برط 10م 


والتي دفعتها المؤسسة نيابة عن «البر داه 
أموكو. 
المادة الرابعة 1317 4111011 
ناللة 141/1 2100 1١7101116‏ 
برنامج العمل والنفقات 11 11111115 
أثناء فترة البحث 101 11210141101 


(أ) يجب على أموكو أن تبدأ عمليات (6) <زو 2ه 0مء غط) صقط) 1262 06ل -ن 
الحفر البحري الاستكشافي .]120 علاناعع1547 عط) 2462 5طاممم 
بالمنطقة في موعد لا يتجاوز ستة 016ط 0115‏ )ةزو 5211 4700 
(5) أشهر من تاريخ سريان .8عكىم عط) 15 عمذاامل ممغدءمامعء 
الاتفاقية. ويجب على المؤسسة أن 1508 210/231183616 علقم [أقطةه 1802 


المبحث الثانى : نموذج اتفاقية امتياز للبحث عن البترول 0 


تجعل كافة البيانات السيزموغر افية #رعط)ن 280 6 1مرؤواء5 211 »عونا "1000م 
والبيانات الاستكشافية الأخر ى 0205© هذل 028 (مض1ةىم[معرء 
الموجودة لديها بخصوص هذه 5310 0) اعءعءم5©؟ طإزللا 0556551008م 
المنطقة متاحة لاستعمال أموكو. ان 


(ب) مدة البحث عبارة عن فترة سنتين 8 ع 58211 672100م 1022408م<<ء ع7 - 
.)١(‏ ويتعين على أموكو أن تنفق 58811 417060 .325عئز با 014 6100م 
مليونين (" مليون) من دولارات «س1ااتم (2) ملل 01 والالمتصتصم 2 لمعمه 
الولايات المتحدة الأمريكية على 1012]108ماع ‏ 08 101135 .5.ل[] 
الأقل على عمليات البحث 0عغ12ع7 ذعنا(لاناعجة 220 0005ا72عم0 
والأنشطة المتعلقة بها أثناء فترة 1012]108ماع طعناد 2128نال ماعرعط) 
البحث هذه. لنارتاة 


ويتعين على أموكو كجزء من ,59نادعناطه م6غه,هامكء كاز 4ه ]وم كلم 
التزاماتها في البحث أن تحفر خلال ع0أرناك ,1[لل مغ 5عغ2]21ء20نا 1000م 
فترة البحث بئرين أثنين (؟) هباغ ,200عم ‏ 060)هرو[صرهء ‏ عط 
استكشافيين وذلك بخلاف أية آبار /إ28ة صفط) ععطاه ,5[اعن نزمغورهام»ء 
تقييمية قد تحفرها أموكو. ولكن لا لإ 2116ل 66 نإقم أقط 5لاء/2 12152[1مم2 
يجوز أن يقل الحد الأدنى لنفقات ]21001092 ع7©) أمعلاء 20 12 أناط ,81/1000 
البحث عن مليونين (؟ مليون) من 1018]108م<7© آلاطتلصقلص ‏ ©عط) ‏ ]ه 
دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. 156 887) 55ع1 66 [[2ط5 ع605[ل0ءم<» 
ولا تعتبر تكاليف مصروفات تلك 320 ]0056© 186 .10011315 .5.لا صم[لاتم 
البئر أو الأبار التقييمية كجزء من 05 [اع/لا [18153مم2 لأعنا5 01 5ع75عم<«© 
الاثنين (؟) مليون دولار من دولارات ]35م 25 0ع5ع2©02510 عط )مم اأقطد ذااعنت 
الولايات المتحدة الأمريكية التي تمل 120118355[ .5.لآ ضهذاللتم (2) هبنن عط) 1آه 
الحد الأدنى لنفقات البحث المشار إليها ©62701]056ما 1072]107ماء 2امال1أ!11 
نعاللة. ,360 ها لع7زعا]ع] 


وفي حالة تخلى أموكو عن التزامات 15 75,ع70ع72ناك 4246060 ©0356 11آ 
البحث في هذه الاتفاقية المبينة بعالية 5لط) ‏ 17 107]هع11[ط 0‏ 1022]1028مةلاء 
عند نهاية السنة الثانية (؟) من فترة عط] ]2 ع0 ع/ا260 ]401 أع5 كل العلماععمع م 
البحث أو قبل ذلك وتكون أموكو قد عط) 04 موعلا 20مءهء5 عط) كه للع 
أنفقت على عمليات البحث مبلغا بقل 617060م*7 221/188 ,7100م 1022]1092م<<اء 
عن مجموع مبلغ اثنين (") مليون (2) 0/ا) 01 13نا5ك [01]4) غط) صقط) ذوعا 
دولار من دولارات الولايات المتحدة ,101811017م<ء 08 1201115 .5.لا نو1للالس 
أو في حالة ما إذا كانت أموكو عند غط) 01 2ع عغط) 4ن أمعلاء عط) هما ,0 
نهاية السنة الثانية (؟) قد أنفقت في لع50عم<هء كقط 881000 جوعلا لممعع5 
المنطقة مبلغا يقل عن هذا المبلغ فإنه .وععثظ عطا هذ[ 2آناذك 5210 صقط) ذوع[ 
يتعين على أموكو أن تدفع للمؤسسة لاعناة '8)026 م لإدم ااقطد 61000 
ذلك العجزا: لإممعلء11ع0 


446 الفصل السادس: عقود الامتياز 


وفي حالة بقاء هذه الاتفاقية سارية 
المفعول بالنسبة لأموكو.ء فان 
أموكو يحق لها أن تسترد أيا من 
المبالغ التي تدفعها في هيئة نفقات 
بحث بالطريقة المنصوص عليها 


في المادة السابعة في حالة تنمية 
إنتاج تجاري. 


اكتشاف تجارى قبل نهاية العام 
الثاني (؟) أو بعد ذلك طبقا للمادة 
الثالثة (ب) حسبما يكون الحال أو 
فى حالة ما إذا أفؤكو 
بالتخلي عن التزاماتها في البحث 
فى ظل هذه الاتفاقية قبل هذا 
التاريخ فلا تتحمل المؤسسة أيا من 
المصروفات سالفة الذكر التي 
صرفتها أموكو. 


قامت 


(ج) تقوم أموكو في موعد لا يتجاوز 


ثلاثئة اشهر على الأكثر من تاريخ 
السرياق أو فى المؤاعيد. الأإخرى 
التي قد يتم الإنفاق عليها بين 
المؤسسة وأموكو بإعداد برنامج 
عمل وميزانية لأعمال البحث في 


وفي أثناء فترة البحث يجب أن 
يكون برنامج العمل والميزانية 
كافيين على الأقل لمواجهة الحد 
الأدنى من التزامات أموكو فى 
النفقات عن الفترة التى يغطيانها . 


يفحص برنامج العمل والميزانية 


ما [لتأذة 15 المعمرععععوم كنلا لعل ممم 
القطذ 8110000 ,551000 ما 5د عع01] 
طعناذك لامة يعلامعع2 ها لع انام عط 
ناا (20عماء 102200مءء 25 كامعمراهم 
0ن 101 0ع101/10م تاعممقمط عط دا 


01 العلاءع عط 18[ 11 عاع نرم 
لماع نع صمره 0 01 أمعمرمم 1ع باعل 
201 


10152071 00102217121 20 عمدوه مآ 
عطا 1ه لمع عط باط لعطوت[طهواوء 5ز 
167 01 ,نوعلا (220) 201مع56 
عطا 25 ,(6) 111 عاعنامكث 6غ 20010108 
4211000 عكقء مز ره ,عط لاهم عوق 
60001 15 رتل3 
]11ع20ع876 4 5لط] 02067 06115261025 
201 للتت )808 ,رعصين خنطا م1 عملم 
65 101652151 05 32 قوعط 

.810000 لإ الرعمة 


65 (3) ععغطا ضقطا غ31[ اولح -0 
طأعناذ ]2 01 بعاد[ علتاعء811 عط الج 
لاالقناأتام عذاتتارعطاه 25 5م20 “رعطاه 
,8210000 لمه ©8026 زط 0) لععرع3 
هه عخ2ومع2م القطة ‏ 8000م 
20 طتوععمع ع1ئه/11 2مهرمامرظ 
عطا طاره؟ 178اأأع5 وععة عطا 101 أععلنا8ظ 
طعنطى ‏ 720085عم 0‏ 22035ص[امعط 
ألا60 /213© 0غ 5ع05م170م ‏ 4210000 

5 ]1 1وعلا عط 108كنال 


طعناة 27100 ومنخهره[اظ عطا عمتنناد[ 
ع القطاذ أععلناظ 200 مومع هط 1ر110 
52301517 ها أمعلءع ]اناو 6ؤ5وع1 ]2 
201 11لالتتقا 110005م 

0 ]1 2100عجم عط 101 مامتاقع تآمه 


لطة تتدعومع8 علرو/الا ومنخدموامر8 عط 
امل 2 لاط لعبلعايع عط القطذ أععلن8 


المبحث الثانى : نموذج اتفاقية امتياز للبحث عن البترول ,  ,‏ 


الخاصة بأعمال البحث لجنة 
مشتركة تنشئها المؤسسة وأموكو 
بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية 
وتتكون هذه اللجنة التي يشار ليها 
فيما يلي بعبارة 'لجنة البحث 
الاستشارية" من ستة أعضاء ثلاثة 
منهم (") تعينهم المؤسسة والثلاثة 
() الآخرون تعينهم أموكو. 


البحث الاستشارية من بين الثلاثة 


وتقوم لجنة البحث الاستشارية 
بمراجعة برنامج العمل والميزانية 
المقترحين وتقدم الرأي الذي تراه 
مناسبا وتقدم برنامج للعمل 
والميزانية الخاصة بالبحثك إلى 
المؤسسة لاعتمادها. ومن المتفق 
عليه ايضا أنه بعد هذا الاعتماد: 


)١(‏ يجوز لأموكوء بشرط موافقة 
المؤسسة. أن تغير أو تعدل 
برنامج العمل والميزانية المذكورة 
بما قد تتطلبه مقتضيات العمليات 
أو نتيجة لما تسفر عنه أنشطة 
البحثت مع العلم بأن النفقات 
المعتمدة في الميزانية لا يجوز 
تخفيضها بدون موافقة المؤسسة. 


)١(‏ في حالة الظروف الطارئة التي 
تنطوي على خطر فقدان الأرواح 
أو الممتلكات فانه يجوز لاموكو 
أن تصرف المبالغ الإضافية غير 
المدرجة في الميزانية والتي قد 
تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل 


ل)ط6ع8 بإ لعطو11اطواوء ع6 ما عع لأمطمرمء 
عغ02] عااتاعء 811 عط “ع1 48100000 للد 
,ع6 لللمامء كلط1! .اأمممرعع,وم كلل 1ه 
عط" عط) كه 0غ لعمعاء: عع لمماع عط 
“عع لصمرهن) ‏ لإزودلالث «ملغوءهاماط 
(3) عععطا ,5نعطلاعم عار أ0 أذوتكصمك الهطد 
ل)طتعط بإ لعغمزمممة ع6 القطد مسمطبت 1أه 
ع1 .1000م لإ6 (3) عمعقط لمه 
بمووانالة مملوو[امعاط عط 1ه مهمصتقط) 
)طنط نزط لعمع ندعل عط القطد عع )لصم 
لإ0 ل10]6أممم2 5ع ططاعمم عطا 32020128 مم1 

1 


اأقطذ عع تسمه لزإروؤاالة وممتأدرهاماظ ع1 
كقع 8‏ )ز 35 ع3012 طعنرة عنااع 3200 بامأباع] 
لع05م10م عط ما أععمدع؟ طأزد 11266م10ممة 
عمادو لاه .أععلنظ8 0مة سسدعومظ علرملالا 
لإ507ؤلالث 10220100أم<ا ‏ عط لاط برعالاعم 
طعند علدم القطد 4110000 ,عع )لصصومكه 
011 ك5لمرعع0 8211000 35 كممأوالاعر 
ممععمءعط علره/غملا مملخة1مامع عط توطنا مه 
.7071ممن 5غ[ ع0) عطعط 60 إععلن8 210 
معطامين؟ 15 )ذل ,أهامعصممة طعندك عمأدمالاهط 

نأقط لعع2ع2 


208 01 8[1ا10مم2 عطا ما أععزاناك (1) 


10 210011[9 0,6 عذألاء؟ /إ209 4110000 
281 25 غعع لنا8 ل0مه جسمدععم]ظ ع[رن نلا 
5ه أقدهلندمعمه0 101 لع ءئ تناوءء: عا 
0 05 النادع: 3 85 01 
أقط) 20625)000ن عصاعط 1١)‏ ,دع 1)1لالاعة 
عتنا)للمعمعء لعاعع لبط لع01رممة عط 
عط الامطازنا 0ععتلعم ع6 أمم 1آأتننا 

22 01 101741مم2 


6 05 اللعلاء ع8 05[ (2) 


عن وعناز! أن عجن[ أ “عع صقل ع0 أاآهلادا 
لمعمعء ‏ لزانم )42400 الإلرعممام 


لع ع اننا م0011 اعناة 
10 لء"لناوع: عط /إ202 25 211010165 
طعنك ‏ .#ععممل طعنذد ‏ عنوآلاء|آج 


ها [الحطو و فشر هذه التفقانت 
من أكافة االو جوم الفقابق “يه 
ويجب استردادها وفقا لنصوص 
المادة السابعة من هذه الاتفاقية. 


( د) تقدم أموكو كافة المبالغ اللازمة 
لكافة المواد والمعدات والإمدادات 
والعاملين والإدارة والعمليات وما 


هرك :مطلرك- للبضت :و العمليات 
المتعلقة به وفقا لبرنامج عمليات 
البحث والميزانية ولا تكون 


المؤسسة مسئولة عن تحمل أو 
سداد أي من التكاليف سالفة الذكر. 


(ه) تكون أموكو مسئولة عن إعداد 
وتنفيذ برنامج العمل الخاص 
بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة 
عالية وبما يتمشى مع الأصول 
السليمة المرعية في الصناعة. 


وتعهد أموكو بإدارة عمليات البحث 
في (ج.م.ع). الى مديرها العام 
ومساعد المدير العام من الفنيين 
الأكفاء وتخطر الحكومة والمؤسسة 
باسم المدير ومساعد المدير فور 
تعيينهما. وتزود أموكو المديرء وكذا 
مساعد” المدين .عند- غياب: المذين 
بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما 
فورا بتنفيذ وتطبيق كافة التعليمات 
المشروعة التي تصدر إليهما كتابة 
من الحكومة أو ممثلها وفق أحكام 
هذ الافاقنة- ٠‏ أو “اية: تعليمات 
مشروعة صدرت أو تصدر فيما 
بعد وتكون قابلة للتطبيق في ظل 


هذه الاتفاقية. 


(و) تقدم أموكو للمؤسسة في خلال 


مز لعرع10كممء ع6 القطذ د5ع0160معماء 


0 25 55اأءعم 125‏ 211 
عط ط[قط5ه ‏ 220 5ع0016015عمةزء 
ع 16017 


760655313 211 عع30730 القطذ 5354000 (ل) 
1211م لنالة ,كلقمعاهقط 211 101 05نا؟ 
5 إ,اع1550212عم ,وم1أممناد 
101 0ع11نالع 15‏ 120085عم 0‏ ل3900 
5 1126 320 10126102م8 
11/011 10226105ما8 عط م اللدناكتئام 
ل)ظنا ل0مه ب,أععلسظ لله طتمععممط 
0 غوعط ما عأ[كممموع: ع6 أمم الهطد 

.655 210155310 عط 01 لاله 2م14 


عاط أكهممدة: عط القطة 8810000 (ء) 
0 هع 01 21090 ممعم عطا 
ع6 [االقطة طاعتط/د ممدمومعط ع1رم/لآ 
عل اأمم داه 2 ض1ض لعا لعماع [مصسا 
0 طأأللا امعأواكممء لم2 تع 103 

11015117 215 


)121286111611 عط أكتاكامء القط5 4811000 
كم عطا مز ؤمه1أ72عم0 101721050ام<ء ]0 
لمقعمع0) أمعاعمدرمء لاإللوعتصطعع) 165 0) 
بلأقطذ 'ع28 مدلا أمداكزددث 300 '7عع113038 
611 طاااتطاده؟ ع6 ,ألاع01]1مم2 لرممنا 
)8 م) لمه '3118/1 0017/8252 عط 6غ 
عغطا ,ععمعو6ة2 قلط صا ,له رعع28مة84 ع1 
لاط لعاكنصنمء عط القطد جعع78/3238 الندأواككمق 
لاق 10 2011615 111216111نا5 كاد 4110000 
لله طغتنن لالمصرمء له /إ1[عغ12لع70 د12 أناه 
صعطا 10 معلازاع كممناعع1ل مع كرا انكنوةا 
ا ىم (للكان00229401© حل دن 
تلطا 0 كخصقع) عط لع20نا 2117 ألاعد5ع1مع1 
لت النفك) #ذرك 4 ارت رتتاتنا 
طعتط؟ لعيووز عط ما رعالووعمعط عه لعنادذا 

1ع لالاعععط ع[طد16أممة ع2 


للطاتت عطط لإاممباد القط5 831000 1) 


المبحث الثانى : نموذج اتفاقية امتياز للبحث عن البترول م, , 


الخمسة والأربعين يوما التالية 
لنهاية كل ربع سنة تقويمي بيانا 
بنشاط البحث يوضح التكاليف التي 
أنفقتها أموكو خلال هذا الربع 
سنة. وتضع أموكو سجلاتها وكافة 
المستندات اللازمة المؤيدة لها 
تحت تضوف المؤيشة: التحضيها 
في أي وقت أثناء ساعات العمل 
العادية وذلك لمدة ثلاثة (؟) شهور 
من تاريخ استلام كل بيان وفي 
مدى ثلاثة (؟) شهور من تاريخ 
استلام هذا البيان تقوم المؤسسة 
بإخطار أموكو كتابة إذا اعتبرت. 


(؟) أن تكاليف البضائع أو الخدمات 
الموردة ل« نتمشى مع أسعار 


السوق العالمية للبضائعح أو 
الخدمات المماثلة في الجودة 
وشروط التوريد السائدة في وقت 
توريد هذه البضائع أو الخدمات 


على أن يراعى في هذا الشان أن 
المشتزيات ١‏ والخدماكه : القي- ثم 
الحكبول: علتها” يمك .داكل 
(عم.ع). تخضع لأحكام المادة 
:أو 


(؟) أن حالة المواد التي وردتها 
أموكو لا تتناسب مع أسعارها. أو 


) أن التكاليف التي أنفقت ليست 
لازمة بصفة معقولة للعمليات. 


01 لتع عطا مده 5نإه0 (45) 116 10:1 
ه طازبنا ععاممنن عفلمعلهه طاعوء 
لا الالاع2 مملنوي10[ملاء 01 المعطرعاواد 
11000 لإط لعتسناعمز1 كأومك ع ل أتامطد 
1100م .«عاردنقو طعلادى عممسل 
8 26553179 320 705مع16 
7 ع1351ئ0د عط [لقط5 5أمعصسسنعمل 
01 لإمه )د ')طتا8 لإ وملاععم5ما 
101 5تتامط عملئل0/ة عداناوع1 ع نمال 
01 عنهل عغطا مسرم كطاممم (3) ععتطا 
عط) متطغاللا .ا معمعادا5ة طعمء ع مالااعععء1 
01 026 عطا لدنم كطاممم (3) ععتطل 
ل)طناط بالعل7ع]5]2 طعنادك ع0 الااععع] 
11 11108ةا مذ 11000 ع915لة القطد 

1 5 


20 15 0565© 01 7م220 عطا أهطا 1 
غ 0110© 


5 0 0005ع 01 5أ5م» عطا أقطا 1آ 
عط طازنتا عمذا مز ]0م ع2 5ع11[ممناد 
11 0ع116م أعلتقطط 210221 ممعاما 
تقاتطساذ 01 و5منضزلارء5 01 و5ل00مع 
5 ة[تدطزة +0 لع1أممناك /(2116نان0 
5 ع5 110 عط )2 1128ل2/مع1م 


ل116ممناة ع]ع/زا و5عن1لازءع5 01 
5 62 ,زء ناعزا20 ,21011060 
لمعم 5ع2712ء5 220 ع51220 


0 أععزطند عط القطد .8.؟آ.م نتطتابر 
07 , 227 1101م 


عطا 06 1065]للممء عطا أهطا 111 
100 باط 5ن 1202611215 
01 ر5عه11م عأعطا طكالا بإ[لة) غ00 وعمل 


أمم ع2 0ع75ناعم! كأومء عطا أهطا 11 
5 10 لع 7اناوة؟ إ1أ02هكدع1 


مز 6طعظ ططزبب ععكآاممء [اقطد 1000م 


في شان المشكلة التي تور في هدا 
الصدد. وعلى الطرفين أن يحاول 
الوصول الى تسوية مرضية 
لكليهما. واذا لم تقم المؤسسة بإخطار 


أموكو في مدى الثلاثئة (؟) شهور 
ل المنتصوودص عليها في هذه الفقرة 
بإعتراضها على أي بيان يعتبر 
معتمدا. 


(ز) تقدم أموكو كافة المبالغ اللازمة 
لعملياتها في (ج.م.ع). في ظل 
هذه الاتفاقية بعملات حرة التحويل 
من الخارج. ويحق لأموكو شراء 
نقد مصري كلما دعت الحاجة إليه 
التحويل في البنوك المحلية 
الصرفٌ عي 5 مصر 
العربية: 


المادة الخامسة 
التخليات الإجبارية والاختيارية 


الإجبارية: 

عند نهاية إجمالي فترة البحث تتخلى 
أموكو للحكومة عن كل المنطقة إذا لم 
تكن في ذلك الوقت قد حولت إلى عقد 


الاختيارية: 

يجوز لأموكو أن تتخلى بمحضص 
اختيارها في أي وقت عن المنطفة 
بشرط ان تكون قد أوفت في تاريخ 
هذا التخلي الاختياري بالتزاماتها 
المالية لنفقات البحث. 


كناطا «رعلطم2م عطا طكلمنا مم1أععمصوم 
0 املع )2 القطة 5عتأكدم ل0صة ,لع أمعوع1م 
/االقنائناتم ذأ طعتطنت أمعصعللنء5 2 طعوع 
01 غ6ل10!] عم عطا متطتاد 11 ./3زماع5301512 
1 0110م 6100م قطاصمم (3) عععط) عطا 
15 ]20 كقط عظتاظ ,مومع هدم ختطا ما 
لإمة ©] 5مز)عع(06 5غ[ 01 4000م 
عط القطى ألعمع)5)2 طعناد ,العتمعاة 5 

2021017760 35 لع00251062© 


5 101 10205 211 لإلممناد اآقطد 8840600 (ع) 
كتطا +ع20ن ...م 15[ 05م0م/عمه0 
ع1ط1قء/مممء ‏ لإأعع 2‏ 12 )7علمرععرعوم 
القطة 8281000 .260200 حنم لإعمعسيه 
مقتاملاع 8‏ لإناط 10 أغطيقم عط)ا علاط 
عطا لصة لعتتناوع؟ عع اعمعغطد لإعمعسينه 
أدع10 عط غد علهم عط لأأقطد ومتومعء اوم 
عطا 0 عمللسمععة بط .م عطا دز ملمدة 
عع مقطعءء 01 عادر .8 1.ذث له1 01 


7 1111م 
لله 11411141017 
101 
لات ادك اف رف ا 4 


1110410016 
»هه 0141 عط 04 لم عط ألم 
ع5 تأذالاوصلاء؟ القطد 43000 ,لمعم 
0) 0عارء ارم رعطا غأمم 11 وععم عأمطنا 
.ع25ع]! امعمطمماع/اءع0 


17011 

10لا لامة أه 1م01 لإهمر 411000 
أ أهط) 2010م وعنث عط طذتناوسمتاء 
0101121 طعلناد ‏ 01 عمتل ‏ عط 
5ع 1لطه0 1122121 ١5‏ العمرطا تنا وضتاء 
1012110ملاء 01 


المبحث الثانى : نموذج اتفاقية امتياز للبحث عن البترول , 


المادة السادسة 0/1 1111م 
العمليات بعد الاكتشاف التجاري 11 "11 0212141101 
11677 001111111141501 


أ) عند العثور على اكتشاف تجارى لمهة 5086 ,لإوعلامءول لوأءتعصصهك م0 
تؤسس المؤسسة وأموكو في (ج.ماع) هه 4.5.5 عط مز صرمغ القطر © 50م 
شركة للعمليات يطلق عليها ع6 القطد طعنطلا لإمومصمء عمناممعمه 
/ 'شركة روديس للزيت" ./لاالم01/128© .011 6185لآه لعلاو 
ويشار إليها فيما يلي 'رودكو" وهى .11/100000 25 ما لعترعاع, ععالوماعمعط 
من شركات القطاع الخاص وتخضع 06اء56 219246م 66 اأقطة لإمدومصرمء 52310 
رودوكو للقوانين واللوائح السارية في )0ع[5نا5 ع5 52211 10000[]؟] .لإمهمدره©6 
(ج.م.ع) في الحدود التي لا تتعارض ' 18 10506 18 2]1085[ناقع؟ 300 12083805 6ط 10 
فيها هذه القوانين واللوائح مع 1216/5 لعنا5 34] ألرعاءاء عط 0) 1.8.ى علا 
نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس ]1226012515]62 1201 246 12]1015ناعء7: 220 
رودوكو على أية حال فان رودوكو ]8816612617 5لطا 01 1505ؤألا20م عطا طالنن 
تعفى من تطبيق أحكام القوانين ,8018/6/61 , 100000لآ1 01 معامقطن) عط ,ه 
0 اللوانج الاتية بتعديلاتها الحالية أو 0500565ام ©©) أطال/ط ,81[1ط5 ,11012000 
المستقبلة وما يحل محلها من قوانين ‏ 15017 60أم7اعءء ع8 ,امعلوعع2عى ذلطا 01 
أو لوائح. وذلك في حدود أغراض 25 2]1085أنا728 320 3005| عمأننه011؟ عط 
هذه الاتفاقية. 05 0عل70عطتة ‏ ععالوعرعط عن لامم 

الك 


- القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١9137‏ بشأن عع مقطء<8 مم 1947 04 80 .20 نه[ - 
الرقابة على النقد والقوانين المعدلة ,2[1]10275ناع8ع2: ©/1إلاعكاء 1)5 320 [أمناده 
له ولائحته التنفيذية. ل 25270 35 


- القانون رقم 5١1‏ لسنة ١13:‏ بشان 38165م0022) 028 1954 02 26 .7210 41097[ - 
بعض الأحكام الخاصة بالشركات 00 25 
والفو انين المعدلة له. 


- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١١‏ يرن 1203 .810 ععزعع12 لوغمعلاوعط - 
لسنة ١95١‏ بشان عقود أعمال عط)غ ‏ 01 5كلرملالا ‏ 8ه كاعم امم 
الحكومة والمؤسسات العامة 2120 125)100]1085 علأطناظ ,المعطتطاء0017) 
والشركات شبه الحكومة والقرارات 5 .217125 مطرهن) ‏ [ن اع ل طاع/ام0ع-11لل5 
المعدلة له. 2210 


- القانون رقم ١:1١‏ لسنة ١5155‏ في ره 1963 01 [14 .0ل اهل - 
شان تشكيل مجالس الإدارة في لصه وععلإهامتا 01 07لخهاررعوعممع]] 
الشركات والجمعيات والمؤسسات 01 802105 عط وه ونع عمللا 
الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها. 00110011165 


- القانون رقم "٠‏ لسنة ١97١‏ 


- القانون رقم 5١‏ لسنة ١91١‏ 


ب-عقد التأسيس رودوكو مرفق بهذه 
الاتفاقية في الملحق (د) وفي خلال 
(0) ثلاثين يوما بعد تاريخ 
الاكتشاف التجاري يكون عقد 
التاسيس نافذا وتكون رودوكو 
قائمة فعلاا دون حاجة إلى أية 


ج-تقوم رودوكو في موعد لا يتعدى اليوم 
العشرين )٠١(‏ من كل شهر بتقديم 
تقدير مكتوب إلى أموكو بمجموع 
احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في 
النصف الأول والنصف الثاني من 
الشهر التالي مقدرة بدولارات 
الولايات المتحدة الأمريكية على أن 
تاخذ في اعتبارها برنامج العمل 
والميزانية المعتمدة وأن تدخل في 
حساب هذا التقدير النقدية التي يتوقع 
بقاؤها لديها في نهاية الشهر. 


وتدفع أموكو المبالغ الخاصة 
بالفترة المحددة من كل شهر إلى 
البنك المراسل المذكور في الفقرة 
(د) أدناه وذلك في اليوم الأول 
واليوم الخامس عشر على التوالي 
وإذا كان اليوم المحدد للدفع من 
أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم 
العمل الذي يليه. 


د-يصرح لردوكو بأن تحتفظ تحت 
تصرفها في الخارج في حساب 


عتأأطناظ صه 1971 0 60 .780 باه[ - 
200 :121511110115 


]5:21 عطا مه 1971 1ه 61 .80 باه[ - 
215 أ أاأطناظ 04 21025 اناعع2] 


مع2ع2 15 1110000 1ه «تعامقطنت ع1 () 
لاأققط) متطال/الا .0ط" عاعممقم كد لعطاعهانج 
015 026 علطا علج 5لإهل (30) 
اه حاف #وحيديك :2 الاق انيف 
القطة 117100000 لمة اأععل؟ء ععلة القطد 
1562لا 120 عدرمء /'8إ11د201601221 
17ل 70 11010161 32 اأنامطأابةا 


(ط)20) طاأعتامعت عط مقطا 2عغ12 غول8 (ع) 
القطة 100000]؟]1 بطاصممم طعوء 2ه بهل 
2 84000 ©0) لطؤتصرن 
طكهء  )0]81‏ 15 01 عاوصتزلاوء 
عطا :10 عنداتلمعمءء 102 5المعدرع 7 1ناوعء1 
عطا 01 #لقط لرمعهع5 عط 0ه 1لقط 156 
.5لا مذ لعدوع2ماء طأاصمم عمتلعءع506 
عطا 0غ لتمدععء: ع(مالاقط ,10011225 
0 300 ممدعع 220 1ن /1ا ل0ع101مم2 
مأمز عكلةا [للقطد عأممتتادء طعنات 
0 0عاععمةاء طأقهء /[2ة 2005106220105 
لك لطامت )2 لمقط ده ع6 


01 6100م 3266م10مم2 عطا 2018 اللعمطلاوط 
لاط 22206 عط القطة طامصمم طاعوء 
علققط أاضرء0110م02565ء عل 6غ 4110000 
مه داو1اع6 (0) طمودع ددم 15 لمع )دمع ادعل 
,/ا02 (طأذ1) طادمععا1ة لمه لهل )125 عطا 
110718 ألاعم عطا عه إلإاع/ ا ماععموع1 
201 15 /إ02 طعناد 14 ,لإ02 و5وعصاوتاط 
.021 5115121655 


5 ]2 معع! 10 15011260ناج 15 0(151712000) 
26011121 قة 12 361020 [052م15ل تناه 


المبحث الثانى : نموذج اتفاقية امتياز للبحث عن البترول 5 


مفتوح لدى بنك مراسل للبنك 
الأهلي المصري بالمبالغ التي 
تقدمها أموكو بالنقد الأجنبي ويكون 
السحب من هذا الحساب لدفع 
أثمان البضائع والخدمات التي يتم 
الحصول عليها في الخارج أو 
لتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك 
محلى في (ج.م.ع) لمواجهة نفقات 
رودوكو بالجنيه المصري بشان 
أنشطتها المنصوص عليها في هذه 
الاتفاقية. 


وفي خلال الثلاثين )2١(‏ يوما 
لثالية لنهاية "كل سنة” هالية “تقدم 
ودوكو “الى سلطلات راقابية ١‏ التقد 
المختصة في (ج.م.ع) بيانا مصدقا 
عليه من مكتب مراجعة حسابات 
معترف به يبين المبالغ المقيدة في 


الجانب الدائن لذلك الحساب 
و المبالغ المنصرفة منه والرصيد 
المتبقي في نهاية السنة. 

ه -تعد رودكو برنامج التتعية 


ثم 7 الاكتشاف التجاري وافنم 
)1١(‏ يوما بعد الاكتشاف التجاري 
ما لم يتفق على غير ذلك» وفي 
أليوم الخامين عشر من شهر 
رودوكو برنامجا للانتاج السنوي 
وبرنامجا وميزانية للعام التالي؛ 
تقدم جميعها إلى مجلس آدارة 
رودوكو للا عتماد. 


05 عأصقط أمعلهممدعتهمك 3ج طاتبد لعمعم0 
عطا باملاوط 04 علمصدظ لدمملئجلا عط 
.310000ش لإط لععم2092 ك005ن؟ معاعءه] 
القط؟ أمنامععة 5210 ممع 15و وعلط 1لا 
4 005مع 05 أدمعم]لادم 101 لعذن عط 
107 320 360350 0ع01015ع2 ومن ]1لارزع5 
عطا ما علموط لأدعو! 2 ما عمتمعاكمون 
أع106 0 312010215 لم1 لالع عط .1.8.م 
1 0101205 1292)ملاق2 10 5ع201]101عم2ء 
15 طغألانلا 1068]اع0226© 10 110000]]آ 

ألعطاعع ع ل ولط 1707لا 1165 اع 


4 عط مم21 0235 (30) لإأتلط) متط ملا 
1[10000آ]1 ,كوعلا ل[وأعممصاط طعمء 01 
ع101126م2 عطا ©) الصطند أالقطكد 
عطا م1 0171165 طنج [أمتاممء عع مقطععرء 
ه لا6 10 1أارعه لإألال ,]513 3 8.].م 
8 211016015 01 قنع 160082120 
عطا بأملامعع32 أقط ها لعاأللعقه كلصن عطا 
أقط) 01 اناه م20 5العطيرعذ7ناطولل 
58 اناهن 6213226 عط 220 اأمنامعع3 

تةعلا عط 01 لدع عط 21 


ه عنتدمع:م الحطد ‏ 12000ا]آ 

200 تتدععمع2 :هثللا اتلعمرمماءعرعر] 
0ل قوع/ز عط 01 عل صم تلفمعع عط عم] عععلن5 
15 لزوع/م0ع015آ ل2اع عع صمت عط اعتطانه 
دقل (60) نإاءالد مقط غ121 أمم لصة علممر 
ونا لزاع لالوه015آ لاع ععصردرهن) عط علج 
طا5] عطا نه 220 .رممنا لععمع28 عوالاإعطاه 


ماوع تغط نوعلز طعوء هعأط5ما]ء0 01 
أقناممه مه عتدمععم الحطد 12000آلا] 
ل 20 أ نال5011 00 
له تسوععهسط عنسلا العصرمماعاع0]آ 


ع1 نوع/ز علازووعع0ناد عط 107 أععلناظ 
عطغف لصنت علنلعك5 5مإأعتلسعط 
ممه طتوعع0 عمللا إمعصرمماعنع0]آ 
لدو عط ما لع)) لطن عط اأقطد أععلنظ 
.01لممن عن 1]1110000 0 وتماعع راطا 01 


5:8 الفصل السادس: عقود الامتيار 


المادة السابعة 
استرداد التكاليف والمصروفات 
و اقتسام الإنتاج 


)١(‏ الزيت الخام المخصص لاسترداد 
التكاليف: 

مع مراعاة النصوص الخاصة 
بالمراجعة في هذه الاتفاقية تسترد 
أموكو كافة التكاليف والمصروفات 
الخاصة بكافة عمليات البحث والتنمية 
والعمليات المتصلة بها بموجب هذه 
الاتفاقية في حدود وخصما من أربعين 
(0:) في المائة سنويا من كافة الزيت 
الخام المنتج والمحتفظ به من عقد 
التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية الذي لم 
يستخدم في العمليات البترولية. ويشار 
إلى هذا النوع من الزيت الخام فيما 
يلي بعبارة "الزيت الخام المخصص 
لاسترداد التكلفة". 


وتسترد هذه التكاليف والمصروفات 
من "الزيت الخام المخصص 
لاسترداد التكلفة" على النحو التالي: 


-١‏ تكاليف الحفر غير الملموسة 
وكافة مصروفات التشغيل بما في 
ذلك ما تراكم منها قبل بدء 
الإنتاج» تسترد ابتداء من السنة 
الضريبية التي أنفقت فيها هذه 
التكاليف والمصروفات أو السنة 
الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج 
التجاري أي من السنتين تكون 
لاحقة للاخرى. 

؟- النفقات الرأسمالية لعمليات البحث 
بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء 
الإنتاج التجاري وتسترد بمعدل 
عشرين )٠١(‏ في المائة في السنة 


1/1 111011ن4 
عق 00515 "01 110017115 
2101211110013 ناللة كاك 121 
5141 


:01 ع10"ن) ومع ومعع1 )05) (3) 


300115255 عطا 10 أععز6ناك 
لفطو 4000/لى بارع الععمع لم ولط عع1210ا 
مز و5ء5معمء»ء لصة كأومهء 211 "ملامعمم 
000 علا [آله 01 أاعنعممدم 
061 مداع 320 العطترمماءناء10آ1 
أمعاءرء عط 0) العررمععرع م قلطا علدنا 
]ع5 أوعع5عم (40) نإاره1 01 إناه لمع 
ل0ععنل0م 011 عنصت 211 01 لالاضمة 
عقوع1 امعطرمماعء/اعل عطا حنم لعللو5 
لتناع]0اعم مآ 050 أ0م لمة رعلسمتعمعط 


15 6011 عليص) طعباذ .5رهمه:عم0 
+005" 25 ©) ل0عترعاع؟ ‏ «عالةماععط 
“011 عنمت بجع جمعع ]1 


ع6 اأقطذ كعذمعماء 300 5أذمك لأعناذ 
000 بورع امعع 1 051 0) لمع 0ع11نالع1 
10110130108 عط 10 011 


آله لقهت 5اأذه0) عصذالآنت0آ1 عأاطأاعصهام1 ٠١‏ 
ع05ط) 8هتلبااعمز ,وعممعمءا 08نأهعم0 
عط 160 ولقافاة 126لا لناع20 
1[ه1ع761م00) عط 01 اللعطاعن 2ع رمه 
عاطوء/امعع2 عط [أقطة ,27م1اعنلم28 
نا موعلا عنه1' عط 1ه معنهة! عط دا عمتامةاد 
عكة 5ع5معم<اء لقة كأومهء طعناد لاأعتطنى 
طعنط؟ مذ موعلا عره1' عط عه لع ناعم 
0 2200103 لق1اع 011015 


0-١ 


0011 أمظ 101 015ل لضعمءاط أهاامة0) . 
0 ع10مم لم2 الامتباععة عذمطا ع متلساعها 
أقاععلطصرمن) 01 أالعممععمعصمرمك عط 
غ2 عاطموع ممع عط القطد ,مم إعسلوعط 


المبحث الثاني : نموذج اتفاقية امتياز للبحث عن البترول 1 


على أساس استهلاكها بهذا المعدل 7عم )مع اعم (20) لإأمعنن) 01 عور عط 
ابتداء من السنة الضريبية التي )]02) )2 2120111220102 م0 0ع5ة6 انالقة 
أنفقت فيها هذه النفقات أو السنة 196 غط) 6ه عع)ة! عط) ها عمتاتهاد غ21 
الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاجح 256 دعن تلمعميدء طعدد طاعتطمط دا كوء لاغ 
التجاري؛ أي من السنتين تكون طاعتط/ت م1 عوعلا ع1 خاوق 0 ا 
لاحقة للاخرى. 20010115 0101011 


1 


"'- النفقات الرأسمالية لعمليات بما في ,]2ع«:مماء/اء1 107 دع؟ نغ للمعءم»اظ [قاامة0 . 
ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج 0 1101م 220 [ناناءععد عدكمط) عطأالتناعما 
التجاري.ء تسترد بمعدل عشر دَ لأ2أءتعطتتطه00) 01 العطرععمعصصم عطا 
00 و للغائة سنوي على أسَا عطا عن عاطوعع بامعع, ع6 1[هط5 ,مم1أعنلمظ 

7 0 000 اناطضت 66م أمعك عم (10) 5ع أن 136 
استهلاكها بهذا المعدل ابتداء من 


5 ع2 أفطا 24 25002812241090 ره لعدوط 
السنة الضريبية التى صرفت 1 : : 
ا لتي , فيها ها موعلا عنه]' عط 1ه ععند! عط ما عمتامداد 
هذه النفقات أو السنة الضريبية 


0 +5 لعترناعم1 عقة د5ععناتلمعمءء طعية لطاعتطبن 
التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري» أي (إوزعععصورمك طعلطبت من عوعلا )ع1 عط عه 
من السنتين تكون لاحقه للآأخرى. .60121113613665 011 ناء تلط 


:- في حالة ما إذا حدث في سنة ,روعلا 12 2 12 رأهقطا أمعاكءاء عطا 10 .أ 
ضريبية أن كانت التكاليف أو 620100165م<6©7 01 62565م*7© ,5أ5مح 
المصاريف. أو النفقات الجائز ,(11) ,(1) 5امهمع هدم عم عاطم]ء/امعع] 
استردادها بموجب أحكام الفقرات عنر[هل/ا عط) ل0ععء<ء ع منلععع؟م (1ذأ) لمة 
(١حو-'سو-؟)ء‏ الواردة بعالية 602 011 علدت برع /امعع5 0956© 211 4ه 
تزيد عن قيمة كامل "الزيت الخام ع6 [ل[هطة ووعع,ء عط ,موعلا :127 طاعناة 
المخصص لاسترداد التكلفة" في تلك > عط[) م1 بإمعء/امعع7 101 1020250 لعاتروء 
السنة الضريبية؛ فإن الزيادة ترحلكا > ورهعلا عن عوعلا 18 0178ععععناد )ع0 
لاستردادها في السنة أو السنوات عووح مم ومزغنط :لعمعلامعع, لإأانة انان 
الضريبية التالية إلى ان تسترد وزع 604 108)ةمتصممع) عط)ا ع2 
بالكاملء ولكن لا يجوز الاسترداد 0 مز 35 الاأعطاعع7و ذل 
بأي حال من الأحوال بعد انقضاء 
هذه الاتفاقية بالنسبة لأموكو. 


ه- لتحديد تصنيف كافة التكاليف ©5) 1010108عاء0 01 ع05م]لام عطا ,10 .ا 
والمصروفات والنفقات لاستردادها 5ع625م<ء ,كاومء !211 01 012551121102 
تطبق الأحكام التالية: لاع لامعة1 العطا 10 دعلا 1ل لمعمةاء 3200 

لاأممه القطد عصئع) عماعه!له! عط 


٠ / 1١ تكون التكاليف الحفر غير [انطة *00505) عدتااقءطا عاطأعممامط"‎ -١ 
الملموسة" المعنى المحدد في المادة عن 1اىىخ دأ 260 تاعل ع0امدعمم عا مقط‎ 
1 الأولى فقرة (س). .(0) امومع هعقم‎ 


.م الفصل السادس: عقود الامتياز 


*- "النفقات الرأسمالية" 


أ - كافة التكاليف والنفقات لعمليات 
الحفر واستكمال الآبار (بما في ذلك 
الأصول الملموسة) بخلاف تكاليف 
الحفر غير الملموسة على النحو 
المحدد في الفقرة (س) من المادة 
الاولى» زائدا: 


ب كافة التكاليف والمصروفات 
والنفقات لشراء أو الحصول على 


الأصول الملموسة الأخرى زائدا: 


ج- تكلفة كافة المواد المخزنية 
الأصول الملموسة الأخرى زائدا: 


د- ما يدفع للغير مقابل خدمات أو 
(ب) و(ج) بعالية. 


(؟) 'مصاريف التشغيل" معناها كافة 
التكاليف والمصروفات والنفقات 
الاخرى لعمليات البحث والتنمية فى 
ظل الاتفاقية التي لم تدخل في الفقرتين 
الفرعيتين (١)؛‏ (؟) بعالية. 


( 1 ) (5) تاأخد أموكو كل سنة؛. وتتصرف 
بمفردها في كافة الزيت الخام المنتج 
المخصص اأستر داد التكلفة المضافة 
في الفقرة (ب) أدناه من هذه المادة 


السفبعة. وحيث تزيد قيمة الزيت 


101 '5ع015لل2عم< [هأازلمةن)" .2 / .7 
القطة اأمعصرمهاءلاء2آ1 220 وملأهعه0[مرع 
11211 


8 101 5م01 1للمعملاء له كأذمك [أأذ .0 

8ع م) طالللا عملاع[مصامء ‏ 0ج 

عأطاعققاص] مقطا معغطاه (ذاعد5ة لد16ؤلانام 

مل ل0عمللاعل كه 60555) 10211112085 
.دراط :1 عاعتامخ آه (ه) امومع :2م 


340 75625عملاع |( ,ؤ5أوم ‏ [لث ‏ .]ا 

07 عك5قلطع1لام عط ,10 5ع5 1 للرعمعاء 

زكاء3255 لوء1دلاطم ع#عطأه 01 51102 1نال0ع2 
ام 


220 212651215 عو5لامطعقة/ 2[11 01 أو ع1 (ه0 

07 1760نا5كممك 1165[ممنادى 320 العطام أناوء 

6018 08 ع لاع لاناكضمه مزل لعدذنا 
ذلاباط : كاء3855 لدع أذلاطم «عطاه طعناد 


107 5ع1اقدم لعلط) م) امعمبزوط ((آ 
10ل عدن [و7تعاهم ع0 ومن ]ززعو 
.26017 (ع) مه (ط) طاتئت مه لأععموء 


لقعم القطد “ذع5معم« عملنومعم0" :3 / /ا 
107 5ع17نااللمعمةلاء له كاومك «عطاه [1ل2 
0707 العصممماءلاء0آ1 لمة وملندءروابصرط 
-طنا5 8[ لعل نااعها أمم امعمععرهم عط 
.07 2 لمة 1 (لا) وطممئع3:2م 


لضة ععلةا مدعلا طعمء [أقطد 2546000 .2 (3) 
]06051 طلده 01 عوممؤتل ‏ لإ[52]6دمء5 
5 كناام لععنال26م 011 ع0 نم2 نزرعء امومع 12 
كه 011 عليم) أه ععمصقادط عط 2ه عتهطد 
أن باماع6 (6) طمدععمعهم مذ لعئندانام ناد 
أقطا اأمعاياء عط 16 .1[آلا عاعنهمم علطا 
01 ع0يم0) نزرعنامعع2 16و00 عط أن عنااة 


المبحث الثانى : نموذج اتفاقية امتياز للبحث عن البترول , 


الخام المخصصس لاسترداد التكلفة 
(على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 
(ج) أدناه) عن التكاليف والنفقات 
الفعلية الواجب استردادها في تلك 
السنة بما في ذلك ما قد يرحل من 
الفقرة ( أ ) )١(‏ -4- بعالية. فإن 
فرق القيمة تسدده أموكو للمؤسسة 
بالطريقة المبينة في المادة الرابعة من 
النظام المحاسبي الوارد في الملحق 
(ه) وتعتبر أموكو كانها اشترت 


تلك الزيادة في الزيت الخام 
المخصص لاسترداد التكلفة. 

(ب) اقتسام الإنتاج: 
الستون )75١(‏ في المائة المتبقية 


فيها - كل على إنفراد - المؤسسة 


- خصنة النوسسة: قمانون (:4) 
في المائة. 

- حصة أموكو: عشرون )٠١(‏ 
في المائة. 


ج-(١)‏ لأغراض تحديد قيمة كمية 
الزيت المخام المخصص لاسترداد 
التكاليف الذي تستحقه أموكو 
بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل 
نصف سنة تقويمية والزيت الخام 
الذي تحصل عليه أموكو طبقا 


للمادة السابعة (ب) يستعمل 
المتوسط المر جح للسعر المحقق 
بعملة قابلة للتحويل الحر من 


مبيعات المؤسسة أو أموكو تسليم 
التصدير وذلك طبقا لكافة عقود 
بيع الزيت الخام السارية المفعول 
للبترول 0 نت : 6 . هده 
الاتفاقية إلى شركات غير تابعة في 


(©) طمممع دعدم-طناذك مز لعمألصسئعئعل 5ة) 
عأطوعع نامعع: [دباعة عط كلعءع,ىهء (ببرواعط 
لال 198ألنااعص! ,دع ناتلمعم»ء لمة كأومء 
(!) (2) طمممع2:هم حدم لعو جره؟ نأرق 
قوعلا أقطا ما لععع امعع2 عط ل ,ع بتوطج (0ز) 
6 0ئهم عط القطة عسله؟ مز ععمععع ]أل عط 
أع5 7ع2709ةم عط 15 40400000 بز 6ط80 
8 ع2 عط كأه /ا1آ عاعتضية دز طاره) 
ب" الاعممة دز لعمتقاممه عسلععممم 
2ط ها لعمرععل عط القطة 83540000 له 
لالآعلا0عع1 ]05 55عع<هة أعناذ لع5قلاعزنام 

0 لست 


: 51222308 مملاعسلوعط (ط5 


01 اأمععوعم (60) لإأ*ز5 0128 لقطرع؟ ع1 
20 «ععلة) ع5 القطد 011 علنمت 
:)88 لإ6 لإأعنهتيومء5 01 لعومم15ل 
1101128 عط 12 82000 لمد 
:100111015 

أمععرعم (80) لإأطعاء تعتقطة عطس 


:ع 1000م 
ألاع0 


عم (20) لإأمعبتا 


عط 012128 7عاءع0 01 5ع05م1لام +10 . 
)005) 01 /03)168ن0 عغط) 01 غنات 
علطتا مغ 0011 علنمت) بإرعلامععظ] 
كعلضنعئعط 160أنلامء 15 20000 
220 ععفأوعدرهء5 عملمعلهء طعدء عماعيال 
0ه نإ0 لع اباوعة 011 علنن0 عطا 
عطا .(ط) ]آلا عاعنمث م6 غ1وناكلام 
ما لع2ناهع؟ عع1ئم ععمعع/ل لعاأطاعاء ىا 
ممما لإمعضنكت علط نع امم بإاعع) 
لام 5ع521 ارزمملاء 01 ألرامم .0.8.]آ 
اله ععلضن 1000مم عن طنط معطا 
لالأصع “اباك كان نتاصمت 5ع لند 011 علبدرت0 
نت ال0م سسبعامتك [0 اننلاء ذا 
أناطً ‏ مألع7اعع0عم ‏ ولطا ‏ علدنا 
عام و5علوه 011 علنان) عمتلباءعىء 
15 #تلاعطعاطط ,تعائدط عمالاأملاما 


نصف السنة المشار اليهاء أيهما 
أعلى» مع استبعاد عقود بيع الزيت 
الخام بالمقايضة.ء ومن المفهوم أنه 
في حالة البيوع 'سيف" تجرى 
التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف 
النقل والتامين توصلا لحساب 
السعر 'فوب" في نقطة التصدير. 


)١(‏ إذا لم يوجد مثل هذه المبيعات من 
جانب المؤسسة أو أموكو خلال 
الخام السارية للبترول المنتج 
بمقتضى هذه الاتفاقية» فيجب على 
المؤسسة وأموكو أن تجتمعا 
وتوافقا على سعر الزيت الخام 
الذي يتعين استعماله في تحديد 
القيمة المذكورة في الفقرة الفرعية 
(ج/1) ولحين الوصول إلى هذا 
الاتفاق يكون السعر الواجب 
الاستعمال هو آأخر سعر تحدد 
تمرجب الفقرة الفرعية إرج)؛ )١(‏ 
وتجرى التعديلات المناسبة عليه 
بعد تحديد السعر الذي اتفقت عليه 
المؤسسة وأموكو. 


د- بعد الإنتاج المنتظم تعد رودوكو 
وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية 
بتسعين يوما على الأقل تنبؤا كتابيا 
تقدمه لأموكو والمؤسسة تبين 
جملة كمية البترول التي تقدر 
رودوكو أنه يمكن إنتاجها 
والاحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه 
الاتفاقية أثناعءع نصف السنة 
التفويمية المذكورة وفقا لأصول 
الصناعة السليمة» وعلى رودوكو 
محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في 
كل نصف سنة تقويمية وتدفق 


رودوكو الزيت الخام إلى صهاريج 


5 2-2111112160ممه ما بتعطعتط 
لع5 ع5 القطذ تعاأوعررع5 طاعناذ 128زتال 
01 م25 عط 12 أقطا 756000ع0510 15 غ1 
5 01126 10مم2 ,5315 .0.1.1 
20 23250011 107 عله عط [لأهاة 
عطا عن ةاناعلدهء 0 كععتقطء ع01221اكرا 

.0116 ]011ملاء 01 أمامم .0.8.] 


عدعطا تعاوع5672 تقلمع21ء لزه 108انال 11 
01 )0ع لإط و5ع[52 طعناو م0 ع32 
5 011 عل0لم) #علمن 1000م 
]0 اععلاء ص1 لاإلأمعسضنهء ‏ كأعماممىء 
دلط)ا 02065 ل0ععنل10م <77ناء[مئع2 
1000ل8 لمهة )ط80 ,العرروععروم 
عطا مه ععمع3 /االأقبااتتم لمة أععط الهطد 
مز لعكنا ع6 ه) 1[ عليحت) عط أه ععلام 
مل لعممتأمعم عسلو/ا عطا عسمتسمتممعاعل 
طعناة عمتلمءط .1 .(ء) طمدمعة2دم-طناد 
لعكنا ع16م عطا العرروععمع2 31 انامز 
لعقتممعاع0 ععترم أؤدا عطا عط الهطه 
لمسة 1 (ع) طمه2ع2ئدم-طناد 0) ]تتام 
ع220 عط [1انز المعدماكن زل2 غ2رمم1ممهة 
هه 01 0210ماعل ععاكج منعمعطا 
نمه )طنط نإ ععارم لععرع2 (211 نامر 

60100000 


7 


مه 


ضقط) ذدع1 )20 ) عتدمعةم اأقطة 251112000 (ل 


عطا مغ هترم 5دلإهل (90) لإأعصلم 
6 كقلمعلدء طاعدء 01 ع لتمملععط 
0 (108م0ا100م تقاناوع: عمذنم1اه] 
مه 63000 ما عمنامرد مز لاختصيط 
[ها0) عطا )ناه 108أغاء5 أكوعع:10 2 12020 
10000']] أقطا ممسعامئعم 0 نإ)تامدتان 
للصة لع5307 ,لععل20م ع6 هه ذ5عأةمزلاوء 
طعناك 108عنال عل صتعرعط لعأارممكمونا 
طاابل ععصفلمعع2 مز ععاوعميع5 عقلمعادء 
1112000 .عع 1اعدم لإتأكنالسآ [زه 0ممع 
تاعةء عع000:م مغ #مباوعلمة [لوطد 
أققعع 101‏ عطا) «عاإوعجمرعد عولمعلق 
منص عط القطد 01 عليصت عط]1 .لإاإمونينو 


المبحث الثانى : نموذج اتفاقية امتياز للبحث عن البترول , 


التخزين التي تنشأ وتصان وتشغل 
وفقا للوائح الحكومية؛ ويعاير فيها 
الزيت الخام ويقاس بطريقة أخرى 
لأغراض الإنارة والأغراضص 
الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. 


ه - لاأموكو الحق وعليها الالتزام 


بآن تأخذ على إنفراد وتصدر على 
التوالي كل الزيت الخام الذي 


تستحقه بناء على الفقرتين 
الفر عيتين ا( و(ب) من هذه المادة 
ولأموكو الحق في أن تحتفظ في 


الخارجٍ بكافة الأموال التي تحصل 
عليها في الخارج بما في ذلك 
حصيلة بيع بيع حصتها من الزيت 
الخام التصدر بشرط أن تكون قد 
المبالغ المستحقة عليها 
للمؤسسة بموجب المادة السابقة 
فقرة (أ) ١‏ والمادة التاسعة. 


دفعت 


المادة الثامنة 
ملكية الأصول 
أ - تصبح المؤسسة مالكة لكافة 
الاصول التي حصلت عليها أموكو 
وتملكتها بخصوص العمليات التي 
تقوم بها اموكو أو رودوكو وفقا 


٠. ١0 
لما يلي:‎ 


بلعأعنتاكممع كعلآضها ععهرمادة ‏ 0) 
0 70128مع26 لعأدرعم0 لصه لعض ةا تقر 
لاط 3105 ]ناعع1 111 00017 
0 علنمن 5210 طعنطنت مز 11120600] 
ع5اللازعط )0 08 لعتعاعم ع6 ألقطاد 
تعطاه عطا 220 ,لإاالدلام؟ 108 لع "اناكوعل]1 
ع6 ذل ذلطأا لاط لم5 أنالع؟ 5ع05م]لام 


عط 220 أخطعكء عط عتقط اأهطة 8346000 (ع) 
ممه علدا لإاأعأهتدمء5 © مملاوع ذاه 
01 عليصن) عط 01 211 لالأمعسيء ارممعرهء 
15 25 لعلإالاصءع 5[ )( طعل[طبط 0) 
-طنا5 طالط ععصهل"معع2 مذ لعمتصممعئعل 
.عاعنانة ولط 01 (ط) 300 (2) كام 2282م 
عنال كلآلاك 01 أقعطالا2م 0) أععزطناك 
غ1[ ممه 2 !آلا دعاع ناعم معلمن 8020 
0 أاطعكت عطا عناقط أأحطد 110)00م (2) 
غ1 لاط لم5 1ناوع2 كلتن؟ 1أج 262020 متهاعر 
دمنه؟ 5لععء20م علطا عمتلبااعم! 26020 
01 علننن) ]ه عتقطد ذ])ز 1ه عله5ه عطا 


.6010 
11 11 )111نم 
515 ()1 1111.1 
أله 01 "اعدنه عغطا عصوععط لاأهذة )2ط 
لإط لعميلاه لصت لعئانال0عة 5أعوكد 
عط طاتط لرملاأععمممه مز 1000م 


1000/الم لإزط ايده لع1لتقء كج2110زعم0 
عطا طائد ععمدل1معع2 م1 20000آلاك]آ 
ع 10110 


)م الفصل السادس : عقود الامتياز 


-١‏ تصبح الأراضي مملوكة للمؤسسة 04 '(11ءم20م ع5) عترمءءط 55211 مآ 
بمجرد شرائها. .اعنام 15 )1 35 5002 35 1020 


2. 71116 تنتقل ملكية الأصول"0 الثابتة [[2ط5 5)ء255 7201216 280 760 0غ‎ -١ 
والمنقولة تلقائيا من أموكو إلى 085 /ا1لهع20]050201 0عتتء]كمةن عط‎ 
المؤسسة في نهاية السنة التي 056) 01 620 عط) )2 )2) 6غ 24000م‎ 
تسترد فيها أموكو جملة التكلفة أو 65662 285 )05 [0]3) 1)5 معطلظ كروعلا‎ 
في حالة انقضاء هذه الاتفاقية أيهما ]9612© 56 0112 7/10000ى /إط 0ع1ء01ع6©]‎ 

باللعسععرعم قلطا 01 2105 لمتطالع) 01 

5ع ]115 "اع لأعطء لانن 


أسبق. 


وتقوم أموكو بإخطار المؤسسة أو 5)ءووم عط) 04 772106 8001 عط 
تقوم رودوكو بإخطار المؤسسة +ع],دن +03م216ء طعدء عمتعدل 0غ امع 
وأموكو في ظرف خمسة وأربعين 1/4000 زط 1032)60صنامتصرمه ءط 1[قطة 
(5؛) يوما من نهاية كل ربع سنة 207260 0) 21752000 نزط +8050 0غ 
بالقيمة الدفترية للاصول التي (45) 06 بهزرم؟ متطاتبن 41400 نمه 
استجدت أثناء كل ربع سنة تقويمية. 1 3116ل طاعدع 1ه لدع عط 4ه ونرول 


(ب) في أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية ‏ )0عم7عع2ع4 ع8) 04 20رء) عط عمتتاط (ط) 
ومدة تجديدها يكون لاموكو 41/000 2200عم [تبناعمع, عط 00ج 
ورودوكو الحق في أن تستعملاا عم) مغ 160)نامء عمج 21722000 مه 
كاقة اواجه الاستممال في منطقة بوعكى العررععنرهومة علطا مز عدن [آن1 
الاثفاقية أو في آية منطقة أخرى ترم 07060,مم2 3262 «وطاه نزمة 00 
تعتمدها المؤسسة. كافة الاصول وإمجبرووم لمج 8560 11ج عه ,8026 
الثابتة والمنقولة. ويجب على أموكو ‏ [[وراو 1507260 200 42/1000 ,255605 
والمؤسسة 9 افهرن في هدم أمءع«ء عليدد عط) 01 عوممؤذلل امم 
الاصول إلا باتفاقهما معا. .1ع 08 عط 01 العمععمعة طختب 


الماد ل التاسعة 06 9/0 ] اا له 7.0 
منح التو قيع والإنتاج 011017 تق 510171411111 
01 


-١ )(‏ تدفع أموكو للمؤسسة كمنحة 2 5ه ©8682 0] لإهم 55211 4314000 .1 (3) 
توقيع ‏ مبلغ ثلاثة ملايين (3) 156 01 لاناى عط كناصوظ علتاأهدع أذ 
)90٠00..000(‏ من دولارات لإأقلط) سنطاتت كعد[امط .5.لآ موزلاتم 
الولايات المتحدة الأمريكية فى .ع علالاعء ]لظ عط 16ج ونزول (30) 
مدى ثلاثين يوما من تاريخ سريان 
الاتفاقية. 


| سس م3 


المبحث الثاني: نموذج اتفاقية امتياز للبحث عن البترول 155 


؟- بالإضافة إلى ذلك تدفع أموكو 
للمؤسسة منحة مؤجلة مبنية على 
الاحتياطيات المثبتة الممكن 
استخراجهاء وفقا للآتي: 


- مليون برميل من الزيت الخام 
(منحة مؤجلة بدولارات الولايات 
كإحتياطات مثبتة). 

- سبعمائة ألف .)7٠٠١١,٠٠١(‏ 


- سبعماثة ألف (تنه ٠‏ )إضافية. 


دك ووتيافة ألف )80.00,2٠0(‏ إضافية. 


(ب) تدفع أموكو للمؤسسة مبلغ مليون 
)٠٠١٠٠١(‏ دولار من دولارات 
الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة 
إنتاج عندما يثبت أن متوسط 
مجموع الإنتاج اليومي هو خمسون 
ألف (50..00) برميل في اليوم 
على مدى ستين )٠١(‏ يوم إنتاج 
متو الية: 


(ج) تدفع أموكو أيضا للمؤسسة 
مبلغا إضافيا مقداره مليون 
بتع ١٠١٠م‏ من دولارات 
الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة 
مجموع الإنتاج اليومي هو مائة 
آلف )٠٠٠٠٠١(‏ برميل في اليوم 
على مدى )٠١(‏ يوم إنتاج متوالية. 


(د) تدفع أموكو أيضا للمؤسسة مبلغا 
إضافيا ‏ مقداره ثلاثة (؟) ملايين 
دولار من دولارات الولايات 
المتحدة الأمريكية كمنحة انتاج 


0 لاقم ألقطد 41000 20011600 م1 . 


535 5ئا80 لعلء1ع0 3 35 18020 
كه 5علمزء5ة1 16ط2ع امعع1 1010م 011 
:1115 


ع1 علنمن 1ه واعسضوظ م110 اتا 
5 وعلالع5ع1 2201760 011 10 ؤتامه8 
110115 

220 5ط لع لقنل معناع5 
(700,000) 

5320 لع01 نط معاع5 
.[200116022 (700,000) 

(600.000) 250كتامط1 عزام - 
.2001110118 


عط 802 6 لهم اأقطة 811000 
5 5آ] ممتلاتم (1) عه 01 لاناة 
[8أه) معطت كناصمظ رمتاعناله20 2 35 
وز 1072ع7000م  021[7‏ عع2712 
8510 2ه عنهم عط) غ2 0ع12126كناد 
لإهل عم 5آع2قط (50,000) 53220نامط) 
 )60(‏ لإكأكازة 06 100,رعم 2 1م10 

.5 0200101118 1/6أناع00115© 


262 م0 نهم 3150 52211 4821000 
([1) عمه 06 طرياى [200110522 عط 
لم26 3 35 1201135 05] ممنالئئه 
لاانهل ع228ه31 031 طعط/ا كناه80 
عاد عطا غ2 260 1أةأكناذ 15 مو1أعنالم1م 
(100,000) لمدكتمط لععلصنط عمره 1ه 
لإاءازة 4ه لملعم د ع0؟ بزحل ععم وأعموط 

.5لا2 ع 1002م 7/6 ناء 0012156 (60) 


ع 5066 6) لهم كله القطد 431000 
ونا ممتلائطم (3) عععطا أه تازبى لهدهأ1ل20 
معطا كناصم8 ممع نل0ع2 2 35 1001135 
15 ومأاعيالوهم لإأتدل عهمدمع0ة 021 


00 
م 


١ 


١ 


١ 


١ 


4 


.. , الفصل السادس : عقود الامتياز 
الإنتاج اليومي هو مائتا ألف 
)٠٠٠٠٠١(‏ برميل في اليوم على 
مدى ستين )٠١(‏ يوم إنتاج متوالية. 


(ه) لا يجوز لأموكو استرداد المنح 
المشار إليها بعالية أو استهلاكها. 


المادة العاشرة 
المكتب وتبليغ الإخطارات 


يتعين على أموكو أن تتخذ لها مكتبا 


في (ج. م. ع) ويكون تبليغها 
بالإخطارات صحيحا إذا أرسلت إلى 
هذا المكتب. 


ويجب على أموكو أن تخول المدير 
العام والمدير العام بالنيابة سلطات 
كافية لكي ينفذا ويطبقا على الفور 
كافة التوجيهات المحلية المكتوبة 
الصادرة لهما من الحكومة أو ممثلها 
فى ظل شروط هذه الاتفاقية وكذلك 
أية لوائح قانونية قائمة أو تصدر فيما 
بعد وتكون واجبة التطبيق في ظل 
هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها. 


وكافة المسائل والإخطارات تعتبر 
معلنة إعلانا صحيحا إذا سلمت في 
مكتب المدير العام أو إذا أرسلت ليه 
بالبريد المسجل بعنوان مكتب أموكو 
في (ج. م. ع) بشرط أن يكون هو أو 


أحد وكلائه المفوضين قد أقر 
باستلامها. ويمكن إرسال تلك 
الاخطارات بالتلكس أو بالبرق اذا ما 
دعت الحاجة. 


لعتلقنط وبنا 01 عنهم عط غأه 0ع212]كناذد 
1 'إل ععم كاعصقط (200,000) لمذكتامفط) 
ع/الألاء025ه (60) لإألازدة 01 7100,عم 2 

210010118 2/5. 


القطذ ك5عكتامه8 ما لعطعاعع عنام36 [ام -ء 
لإ 15]120م0لطلة 2015 لعدعبامععع عط معطأاعم 
0000م 


411111 
01011 511771001 عت 0111001 


ماع01 له للماأنتقئط القطد 5000م 
ع6 ااقطد 5عع2001 طعلطتت )2 ...م 
.ملاع /[721101 


لإأنامء10 ل0صة #ععدمد84 أمعوء0 عط1' 
لاط ل0عأكنضامةء عط الأقطد عع دمدك8 لمتعوءن 
لاكتقه 0ا 0111م الع11 ]لاد طازد 2414000 
اوعه1 اله طاتنن لاأمصرمء لصه نزاع012ع77 تآ اناه 
عط) لاط صاط م معلااع كمملاعععلل سمع كرا 
2017 21ء165م 12‏ 5[ ع0 '1/11[1 00171110 
/لاة 05 العممعععع م خلطا 01 كصعع عط علدنا 
0 #مالمعمع "اه لعناوذا كمملدأناعء؟ آن1 دا 
قعللناعععط عاطدعتاممة ععة طعتطى لعياوذز عا 

.الع طاععلع لمث خلطا طاانا أءناآصىك مز امم لمه 


ع5 للقطد 5م2011 320 5تعالدمم [للم 
35 علطت لع نامعو /(721101 ع6 ها لعدرععل 
لمنتعمع) عطا 01 عع0118 عطا )ده غلء1 
لاط صقلط ما أدرعد ععج طعتطنت ع0 ععع2مدل/8ة 
10 م0111 4010000:5 0 اتأهمد لعرعاواوء1 
ولط 01 عمم عه عط أهطا لع110م2م ...م 
لععلع 6071ماع كقط كامعع3 1260:مطأناك 
.8501]) أماععع1 

ع6 ه20 .ل26065531 11 ,5ع16]مم طعناك 
.عاطم 8ه بزعاع] لاط ع1020 
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و الإخطار ات المشار اليها في المادة 
الحادية والعشرين يجب أن تكون 
باخطار قانوني رسمي. وكافة المسائل 
والإخطارات تعتبر معلنة اعلانا 
صحيحا إذا سلمت في مكتب رئيس 
مجلس ادارة الموسسة أو إذا أرسلت 
اليه بالبريد المسجل بعنوان المكتب 
الرئيسي للمؤوسسة في القاهرة بشرط 
أنه هو أو أحد وكلائه 
المفوضين قد أقر باستلامها. ويمكن 
ارسال تلك الإخطارات بالتلكس أو 
بالبرق اذا ما دعت الحاجة. 
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ن يديت 


المادة الحادية عشرة 
المحافظة على البترول ودرء الخسارة 


(1أ ) على رودوكو أن تتخذ كافة 
الاجراءات اللازمة وفقا للوسائل 
الفقدواة بصفة حاف © والمديعة في 
ضياعه فوق أو تحت 5-9 ح الأرض 
على اء ست ى. شكل أثناء ا الحفر 
والانتاج والتجميع والتوزيع أو 
التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع 
أية عملية على أية بئر إذا توقعت. 
بناء على أساس معقول. أن هذه 
العملية سوف تؤدى إلى خسارة أو 
تلف للبئر أو حقل الزيت. 


(ب) عند استكمال حفر بئر منتجة 
تقوم رودوكو بإخطار الحكومة أو 


(ج) باستثناء الحالات التي لا يمكز 
فيها اقتصاديا إنتاج البترول من 
تكوينات منتجة متعددة في ذات 


ع5 لكأنا0ط5 201 عأع هخ معل7نا و5ع16 ملم 
الذ .عء2001 لدعء! 01121 مه لاط ع120 
0 لعمرععل عط اأهطد 5عع201 320 5م0226 
عطا غ2 ألع! ع2 طاعتطنط لع رعو /9لل زلود عط 
01 ')اظتاط 01 «لممستهمطن) عط 01 م0111 
لع"عاذاعع.؟ لاط قلط ما امعد عند لاعتطنى 
0ن للا م0111 متهم 5 ”0ط نعط اه القمر 
!0 عه أن عط أقطا لع اميم 15 )1 لعل1ا0يم 
كنآ 2166015 212 100 
طعناذ .1أمع7عط أمزعععم لععلع1 ناماع 
لاط ع20م عط لهم لإ21ذدوعع756 11 ,5م1011 

تعآأطقء 0 عرع[ع) 


11 1110م 
1 21110111011 "01 5477114 
5 "01 111011 11م 


عم20م آله علة) القطد 1112000 (2) 
لاالواعءمعع ©) ع10ل1معع2 ,5ع ]لاكوعل 
لثه عطا صذ عكناحما د5لصطاعم لعامعءءع2 
01 356 08 1055 ألرعلاء1م 0 ,/1أذنالمآ1 
لمنامعع عط مع20ن عه علامط2 نانع [مماعم 
2001م ,عم ذ الكل عممنل صنه! لاه ما 
50128 01 ع للأناطتضأكلل لله عمرعطاهع 
فط "للعلا لل 1ط /ا 0ن عط1 .121005عم0 
0 612]101م0 /22 ألعلاء1م 0 أطعكء عطا 
لا[ط020ك2عء7 أطعلم )1ط أقط) [لأعن لامة 
ع021028 01 1055 15 الناوع؟ لأنامللا أععمناء 
0111 عطا عه [اعنا عطا 0) 


ن 0ه عمتاافل عط أه ومناءاممرمء مممنا (ط) 
الوطد 10000ل1ه ,لاعن علالاع لمم 
كاز عن 1111 للطع 0017 عطا للرمكاما 
عطا تعطننا عطتن) عط 01 عما أن ا معدوعرمعم 
00]ءنالمعم عطا لصن لعادع) عط الزن [اعبن 
1 ع5 عأن" 


عامتااناام عنعطلنا وععمقاكما مآ أمععاط (ع) 
عطنةة عغطا هذ 1035للوم102! علاع لمجم 
لءننلممم عط الإامه ‏ صق اعبط 
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البئر الا باستعمال عامود واحد من 
المواسيرء فإنه لا يجوز إنتاج 
البترول من طبقات متعددة حاملة 
للزيت باستعمال عامود واحد من 
المواسير في وقت واحد إلا بعد 
الحصول على موافقة سابقة من 
الحكومة أو ممثلها. 


(د على رودوكو أن تسجل البيانات 


الخاصة بكميات البترول والمياه 
التي تننج شهرياامن كن عفد ننمية 
وترسل هذه البيانات إلى الحكومة 
او 'ممثلها: -علئ. .الابنتمارات 
الخاصة المعدة لهذا الغرضص وذلك 
خلال ثلاثين )"١(‏ يوما من تاريخ 
الحصول على هذه البياانات» 
امن -“الاخضناتياك” التؤهية” لو 
الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من 
المنطقة فيجب اعدادها لفحصها في 
جميع الأوقات المعقولة بمعرفة 
مفلل الحكرمة: 


(ه) يتعين أن تكون البيانات المسجلة 


يوميا عن الحفر والرسومات 
البيانية لسجل البئر دالة على كمية 
مادة أخرى مستعملة في البئر 
لسيانة الطمالف "الور ل ان 
الحاطة لقان اكد أو" المياء : الفقرة. 
للبئر بعد تكملته يجب أن تكون 
مبخات لموافقة السلطات الحكومئة: 


طن عأع دأ 2 طونامغطا /إ211 60020121 
عط امم آأقطذد لاناع[امماء 2‏ ,128اد 
عمانصقء آذه عام انام رمك لععنلممم 
أ 8ل1أطنا 01 2028ا5 عه لتأعنام7تطا 201165 
5107 عطا طااللا أمععنةء بعصلا عصدد عط 
0 0017211111111 عط 04 101721ممة 

.261251121175 5اا 


0 20معع: القطدة 1[112000ك]آ 
لتناء501اعم 01 5عنا تأ ضصقنان عغطا عنتلئمعع]1 
صنهم؟ لإالطغممم لعع1000م غ22 مه 
8 لطعناذ .عذوع1 امعطم ماعباعل تاعوء 
1011111 0017) عط م امعد عط اأقطة 
أقاععم5 عط ره عالأمامعوع]مع 115 01 
5 أقطا +10 0ع10110م 1105ه] 
15 )] عتعاكة دلزاهل (30) لإاختلط) للطغزبن 
5 ل9إاعاععء/ةا 01 /8[ئ02آ .لعمتواطه 
عط طرم؟ ممناعنل0:م عطا عمتلتمعوع 
اله غ2 عألطهانئهكد عط للقطة وعم 
لا 102)لتلمقعرء 10 وعدن عاطهصمكوع 
عط 01 دع الله امعوع مع لم2 لنمطاناة 
.لطا 00171 


عطا لمة كلرمعة: عمنااءل لإالنوط (ع) 


عطا الامطة أكنامم 15[اعن 04 وعم1 عتطمممع 
عا لقة أمعمرعء 1ه عمي لجه «إالأصوناو 
لع5ن 2]611215مر “اعطاهن نام 01 اللامطة 
01 5ع05ص]تنام عطا +50 العبر عطا مذ 
07 8للقدء5 كلقع ,لتناع[متاعم ع لتاععامرم 
0 ععقمقك لإمث .هاداد ععنه/لا طوعر]آ 
أاعبز عطا 01 كممغتلصمء [أوعتسمطععمم 
ع5 لانامط5ذ مملاع[مصرمء 5ئ)ز «عالج 
00161111111 عط ها )لععرزطد 

وك 
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المادة الثانية عشرة 
الإعفاءات الجمركية 


أ- يسمح للمؤسسة وأموكو ورودوكو 
ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن 
الذين يقومون بتنفيذ العمليات 
موضوع هذه الاتفاقية باستيراد 
الآلات والمعدات والسيارات 
والمواد والإمدادات والسلع 
الاستهلاكية” “و الممتلكات. المتقولة 
بعد تقديم إقرار من ممثتل مسئول 
للمؤسسة بأن هذه الأشياء 
المستوردة مقصور استعمالها على 
أغز امن 'تنفية- العمليات» الجارزية 
بمقتضى هذه الاتفاقية. 


ب- يصرح لكل موظف اجنبى من 
موظفي أموكو ورودوكو 
والمقاولين والمقاولين من الباطن 
المشار اليهم أن يستورد مع إعفائه 
من كافة الرسوم الجمركية القدر 
المعقول من المهمات المنزلية 
والمواد والأمتعة الشخصية بما فى 
ذلك سيارة واحدة ويشترط مع ذلك 
أن يكون استيراد هذه الاشياء 
للاستعمال الشخصىي للموظف 
وأسرته. كما يراعى أيضا أن ما 
يستورده الموظف من ذلك ١‏ 
يجوز أن يبيعه في (ج. م. ع.) إلا 
في الحدود التي تسمح بها اللوائح 
الحكومية: 


ج- لا يسرى الإعفاء المنصوص 
عليه فى الفقرة (أ) من هذه المادة 
على آبة أشياء مستوردة :اذل كان 
لها نظائر مشابهة أو مشابهة إلى 
حد كبير صنفا وجودة مما ينت- 


_ِ 


1 1111م 
5+ 000510115 


4 117110000 امد 510600م .مني (و 


05 200 15ماع هتامم عأعطا 
5 01 08الاكتقء 18 ل0عع8معرء 
عط آأأقطذ أمضعرمععرهم ولط ععلمن 
ع6 آاأقطذ5 220 ب,أكممصطة ه) لعغتصمعم 
طااللا ك5علأنل كطلزمادناء رمع لعاممرععرء 
ولع 7 1طاعة 7 01 2105 ممصأ عط ما أععموعر 
1211215 ر5عاعلطاء٠‏ 1111م نالع 
لضة 5ترعغز ع1[طهلزناكصمء ,دع زاممناك 
ه لاط لمعه معطنن ,لإأوعموعم عاأطو نامر 
0 ,)نعط 0 ع الأو امعوعرمع: عاط أؤدمموعم 
5 011 271/118ء 0[ لإاع501 لعد5نا عط 

لع تزع 1ع ذل علطا علدنا 


1000ههم أه ععلإهاممع عاد نادمعء طعوط رط 


0 عط) 01 ك4صضد 11710000 كصرح 
اأهطذ 0:5أعدناممء-طناذى لصة 15ماع22ا م 
ع6 اأمطذ 200 غ1ممطا ما لعالصعم عط 
طاالاا د5عتأنال كلرماكناء [له حممم]ا اأمطمعيرء 
10 2502351ع7 عطا ما أععموع]ر] 
0ه 5مناعاز ,5لممع لإمطاعدنامط 01 
عمه0 عمتلناعما 5اععلاء ‏ [2لرمورعم 
أقط) ,لماع نتامط ,لع20110م :012061[16نا2 
عط 101 1760لملط 1 عقه ك5عتامعم10م طعناد 
خلط لصة ععلاوامضء عط 01 عدن ع[مد 
20 أقطا .تعطتتن؟ ,لعل1امعم لمة لإللصةا 
عطا ‏ لإ6ط 0ع01م 112‏ لإأوعم20م طعناك 
أ تقلط لاط لأووع عط القطة ععلا0اممة 
طاالكا عن0ممل1معع2 مل امععيء .ط كام عطا 

2101 اناععء لط لط لاط 001 


خنطا 01 (2) دز لع)1011م ملزنام ررعيرء عط[ (ن0 


لامجت © لإأممهج امم [لقطة علناركم 
عطا !01 خمطريعاز معطللا ,عصصمعا)ظ لع ممصا 
لمكا عصدد عط لإاأمامماوطياة ,0 ,عصدد 
لاالدعه! لع تناع ه الامهدم عند 'إاالمنان لصن 


(ه) 
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محليا ويكون شراؤها واستلامها 
(ج. م. ع) بسعر لا يزيد باكثر 
عشرة )٠6١١(‏ في المائة عن 
تكلفة الشئ المستورد قبل إضافة 
الرسوم الجمركية ولكن مع إضافة 
تكاليف النقل والتأمين. 


(د) أية بضائع استوردت إلى (ج.م.ع) 
سواء أكانت قد أعفيت أم لم تتعف 
من الرسوم الجمركية أو الضرائب 

أو الفرائض بمقتضى هذه المادة 

يجوز تصديرها بمعرفة الطرف 
الذي استوردها في أي وقت دون 
نفع آنة تيوه للمدين أو ار 

فرائض ضريبية. 

المواد والمهمات_ و البضائع 

المستعملة والمتخلفة من العمليات 

موضوع هذه الاتفاقية والتي لا تزال 
صالحة للاستعمال يجوز بيعها في 
زج جع بشرط أن يدفع المشترون 
ما ينطبق على هذه الأشياء من 
رسوم جمركية أو ضرائب أو 
فرائض -ضريبية إن استحق عليها 
شئ من ذلكء إلا إذا بيعت للمؤسسة 
اللاتتركة تمن اللمريسة, 


(و( المواد والمهمات والبضائع التي تلفت 


أو استعملت بحيث أصبحت غير 
صالحة للاستعمال ووصفتها أموكو أو 
رودوكو بأنها خردة أو نفاية (أي تقييم 
من هذا النوع يكون خاضعا لموافقة 
المؤسسة إذا قامت به أموكو وخاضعا 
لموافقة المؤسسة وأموكو إذا قامت به 
رودوكو) يجوز بيعها كخردة أو نفاية 
دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب 
أو فرائض ضريبية. 


0 عكقطعتنام 105 22113616 ع21 لقح 
غ2 .18م علا مز بصعلازاعل بلإاعمن 
غرعء ععم (10) دعا مقطا تعطوتط امم ععلمم 
0166م عغطا 1ه أومك عطا مقطا عملم 
3111 ألناط ,5ع لأنال ك5لطماكلكء عرم1عط ررعاا 
5 ع151012286 250 01]2]101م13225] 

00 دعع] عاقط 


عطا 0غ1 01660م112 قلرعاز عط 01 لامح (ل 


)72012171110 01 كام لاعاء اعطااء ...11م 
017 0*65) ,165]نال0 5]0125ل0ا 1013 
ع5 'إهلر عاعناعة كلطا ع20نا كأوممتراً 
أ )21م 01108مط2ا عط لاط لم1ممعرء 
01 2(/1068]6م عطا الامطااطا عمرن) لزمج 

105 015 ,]00 0116ماء برج 


لمعته عأاطوعءابعو 
010 عصناأباوع؟ 80005 300 الاعصام تناوء 
4 ع5 لإقلم عل تاعتعغط كمم ممه 
عطا أقطا لع201010م .]ىم عط متطاتب 
عامدع1اممة عط لإهم ‏ 5تنرع25طعنيام 
!! 112205]5 01 ,265) ,0101165 105]0135© 
مة عه )ا 0) 5010 11 أمععكاه ,لامج 

.ل)ظناظ 01 للدم ررم لم12 الله 


0 80005 220 اقلعتم تناو ,11266221 
-200 ع6 10 35 لعدنا +0 لعع2 دل 
لإ 5511160د1ء ععه طعنتطتت لقة عاطوعء ]رعو 
!ناز 01 م5223 25 251110000 2و 411000 
8 1815319مم2 6840000 طعيد لزمج) 
لاقة 3220 20121زممة 2802005 10 أعء زطناد 
أع[طا5 5ماءط لدؤتهةئمم2 217110000 طعناد 
([012:مم2 68400005 لمه 20205 ها 
الامطالا لعطمناز ده مدىء5 35 5010 عط زهار 
01 1265 ,010165 لللأكناء 01 العمم 2م 

11105 


ألاط 0ع1[5] (ع 


المبحث الثانء : نموذج اتفاقية امتياز للبحث عن البترول 55١‏ 


(ز) في حالة إجراء عمليات بيع من النوع 
المشار إليه في “ه” وأو" بعالية 
توزع المتحصلات من هذه البيوع 
على النحو التالي: 
تستحق أموكو استرداد ما لم تسترده 
من تكاليفهاء إن وجدت. في هذه 
المواد أو المهمات ويدفع ما يزيد على 
ذلك. ان وجد. إلى المؤسسة. 


(ح) تشمل "الرسوم الجمركية" في 
خصوصية استعمالها في هذه 
الاتفاقية كافة الرسوم الجمركية أو 
(باستثناء ما يدفع للحكومة نظير 
خدمات فعلية أديت) التي يستحق 
أداؤها بسبب استيراد الشئ أو 


الأشياء المقصودة. 


(ط) يكون لأموكو والمؤسسة حق تصدير 
البترول المشار إليه في هذه الاتفاقية 
دون حاجة إلى ترخيص مع اعفائها 
من أية رسوم او ضرائب أو أية 
فرائض مالية ضريبية أخرى في 
خصوصية هذا التصدير. 


(ى) في الوقت المناسب قبل بدء 
الإنتاج التجاري تجتمع المؤسسة 
وأموكو وتتفقان على إجراء لتنظيم 
تحميل الناقلات من نقطة التصدير 
المتفق عليها. 


المادة الثالثة عشرة 
دفاتر الحسابات - العمليات 
المحاسبية والمدفوعات 


أ- تقوم كل من المؤسسة وأموكو 
ورودوكو بإمساك دفاتر حسابات 


في مكتب عملها في (ج. م. ع) 


عطنى عع20هنا م521 طعناد 01 أمعبع عط) 0[ (ع 


عط)ا ,علامطة (1) 2200 (ع) كطمه1ع12هم 
عط القطة وع521 عند مرهم؟ ذلععء10م 
: 20317 عمانتد0[110؟ عط مز لعل110 لل 

ما لعأننامعءع عط الهطد ‏ 0000م 
:05 11-16©017160لا 115 01 )11111 52 ]نا ترزع] 
ألاع17م أناوعء 07 [أورعاهم لأعناذك مز ,لامهة 11 
مغ 10هم ع6 القطد ءلاصة 11 رؤوععزةء عط لمج 
20 


بماعقعط 050 35 ,"دع أالانآ 105اماأونن)" (طآ 


05 ,5ع3) .5ع أألل 1آ[2 علناعما القطد 
10م كعع تقطء ع505) أمععىء) 055م1را 
[قنااعة +10 1/1111 ل 1ع 0017 عط ما 
معد لطعالطمط ,(لعتعلمعم وعنع1بارعو 
عطا 01 اللاوعم+ 2 85 ع1طقئإ2م 
005 01 لعز عطا 01 01]3]1092م ترا 

10 أكمم ععل5نا 


لصة بلع 7أناوةء؟ عومععل! مم عط اأقطد عتعط1 (1 


أمطمعلاء عط ااأقطد عطتا8 لمة 811000 
ععط)ه لاضصة 2ه عع1] ,عله الإأنال لاضة طلمع] 
11وماء عط 01 أععم5ع؟1 صز أوممطدا لد أعسصمصا 

اناعقعآ! تزناء[مناع 01 


عط مغ 0101م ع1 عأطمضموكدع 2 الم 
أم م001 01 الع 601111111101 
الهطد 1000م لمه طنط مموناعسلسرط 
:10 2آنالعء0م 2 01منا عع281 للك أععلر 
عطا رمع كعصن1نا ععلصةا عص1انالعطءد 

011 01 ]0111م لملا 0ع2816 


41111151 
406010111 '01 1800165 
0 :4000101111170 
ا لات ايك .ا 


أأهطد 512060 لمه 2060م ,طنط 
و0111 ؟5وع7[أوناط أتأعطا أ للفأمتهم لاعوء 
ضز ,كأقتامءع36 04 كعلموط .8.ظ5.م عطا صا 


ل 


3) 


الفصل السادس : عقود الامتياز 


الملحق "ه" ووفقا للأوضاع 
بها بصفة عامة في صناعة 
البترول: 


وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى 
والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ 
من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية بما 
في ذلك كمية وقيمة البترول لمنتج 
والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية 


وتمسك أموكو ورودوكو دفتر 
وسجلات حساباتهما المشار إليه مقيدا 
فيها'.' الحبناتك». بدوالاز اه" الورلاباثت 
المتحدة الأمريكية. تقدم رودوكو 
شهربا للحكومة أو ممثلها بيانات 
توضخ أكمية البتؤؤل المنتع :و المحتفظ 
به بمقتضبى, الاتفاقية.. تعد ".هذه 


البيانات وفقا للاوضاع التي تطلبها 
الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير 
للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين )١(‏ 
يوما من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه 
البيانات. 


)قات المسانات: المتكروةه ١‏ 
وغيرها من الدفاتر والسجلات 
المشار إليها بعالية يجب أن تكون 
مده فق جتميغ.«الاوقاكة الكتايية 
لفحصها بمعرفة المندوبين 
المفوضين من الحكومة. 


ج) تقدم أموكو للمؤسسة بيانا بحساب 
الأرباح والخسائر للسنة الضريبية 
في موعد لا يتعدى يوم ١5‏ مارس 


0م عطا طغاتا ‏ ععرولمععة 
لعامعععة لمة 8" لاعممخ نز عتنالععمعط 
225 260010111950 112210021 
لتناء201اعم عطا طض1 لعكنا. /18[هرعمعع 

11011513 


24 60015 ععطاه طعنة 220 ,لإنأكنالض1 
عط) نتامطة ما لاتهووعع26 ع6 /[212 35 1600105 
بالعلاععرعم قلطا ععل0دنا لع ممعم علكمبن 
آله 01 عتلةل/ا 20مة اأمنامصصة عط عمتل ساعد 
للع 32520 0عع1000م تتتناء[مئعط 
15110000 20د 1000م .عمل نعمعط 
40 الالامعع3 01 كلم0ط عتعط) معع!1 1أهطه 
5وع]58 لعاتملآ همزل 5ل10معع 78لا منامعع2 
عطا ما لاوتصتنة [اأقطد 11110000 .12011325 
6052 15 001/81101111101 
01 األنامطة عطا عمأسمط؟ كمعينعم إاطامممر 
5 3280 لعع1000م «منعامئعم 
ع5 القطذك 05آلااع: طعنك .ععلمبعمعط 
عطا لاط لع باع تصرم؟ عط مذ لعنممعمم 
ع/ا لهأ لعذع1مع1 15 01 001781111118111 
لوتعمعت) لإط لعمعزده عط [اقطد 220 
لمتعمع0) لإأنامع0آ1 عط لاط عه ,عع 2م813 
:لاأنامع0 0م2مع1وع0 لإأنال 2 08 مع313038 
001/81101111011 عط مغ لعرع ازاعل لله 
15 (30) لالتلطا صستطالت علانخه)امعدعرمع] ذأ 
عطا ما لعمعلامء طاتممم عط ه لمع عط معقج 

اع 


25 ]0 5اموط [10دوع:210 عط1 (]ا 
0 لعترع1ع: 5ل2جمعت26 وعلاموط رعطأه 30 
لله غد غ1طد[انلولاج عط [القطة عبامطج 
لا 1017)ععم125 101 كعمرلن عاطهممكوع] 
01 كع لالم امعوعرمعم لع ترمطانة لزأنال 
00178101 عطا 


ه :)8 0) اتمسطناد [أقطد 434000 ء 
عطا 108 العررة)5)2 055[ 0مة أطأمرط 
"!15 طععولة مقط م126 أمم جوعلا رود 


المبحث الثاني: نموذج اتفاقية امتياز للبحث عن البترول ”477 


ربحها أو خسارتها عن تلك السنة 
الضريبية من العمليات البترولية 
يفوحب شق الأتقاقرة . 


وتقدم أموكو إلى المؤسسة في الوقت 
ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة 


الضريبية. 


المادة الرابعة عشرة 
السجلات والتقارير والتفتيش 


أ - تعد وتحتفظ أموكو و/أو رودوكو: 
طؤاال .هدة بتريان. هذه الاتقاقنة 
بمتجلات: قية دقيقة. لكين فيها :في 
جميع الأوقات العمليات الجارية 
في المنطقة يموت .هدم الأتفاقرة 
وترسل أموكو أو رودوكو إلى 
الحكومة او ممثلها وفقا للتعليمات 
المتارمة أى كلنا طليت التتكوية أن 
ممتلها. في الحدود المناسبة. 
المغلو مانت ٠و‏ البداتات: ٠‏ الخاضة 
بعملياتها الجارية بمقتضى هذه 
الاتفاقية. 


ب - تحتجز وتحتفظ أموكو و/أو 
رودوكو لمدة معقولة من الوقت 
الأسطوانية ومن عينات الحفر 
المستخرجة من حفر الأبار وذلك 
بقصد التصرف فيها بمعرفة 
الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إليها 
بالطريقة التي تراها الحكومة. 
وجميع العينات التي تحتفظ بها 
أموكو و/أو رودوكو لأغراضها 
الحامية: .ريا تحقين ',مدة- التفتيدن 
عليها في أي وقت مناسب بمعرفة 


15 لتاصعط5 مإ روعلز عمابنده]01؟ عط 4ه 
عط 1013 1055 “ره )مم اعم 
5ط #ع20نا 5مم1أهجعم0 للتاعامماعم 

لقعلا طأعناك 101 العراععرع مر 


ألمتطناذ ع110) علهذد عط )2 5211 811000 
5270 عط :10 أععط5 ععممادظ8 لمع دوعلا 2 
.ل)8)02 مغ روعلا 2ج 1" 


177 1111م 
ع 11201115 11001105 
110110 


األدطذك 11710000 2مللمةه 4824000 -ه 
خنطا عاتطه 5عصمغ) 211 غ2 ,لصة عتدمعيم 
متقأاضلقه ,عع10 م1 5[ العمرعع روم 
5ل لوعتصطءع) أمععع: لمة 266 1ناءعج 
وععذثط عطا 5ه[ 2)1005,عم0 1)5[ آه0 
11000 «مللضة 1000م ععل ربع عط 
جه للع 810/1 /001) عط امتصعيط القطد 
طاا 1م أممك ص1 ,علانغو)أمعوع1مع1 15 
عط 25 05 005 د[ناعع عاطننءذاممد 
212]137ع165م12 15 001/21011211101 
20 ع [اناوعء؟ 'ا2500261ع7 اضر 
170 612]10285م0 0026212128 0263 لضة 
ع ع1 ذل قلطا 


521 اأقطذ 11110000 :0/لمة 451000 -ا 
01 00ئعم عاطتممكنع: 2 +10 معع! لمة 
طعدء 01 ممم علالأدأمعوعرمء:؟ 2 عرلا 
منه؟؟ معلن) دعمتأانكء لحنه د5ععرمك عامصند 
01 01 0ع5م0م15ل عط 0) ,ؤلاعظ ممز امل 
جه للع الا لضع 0001 عط ما لعلنه برها 
21 عطا 15 6لالألأمعدع5]مع1 5ا| 
الث .1ل1/121ل1 1ط /ا0)) عط لاط لعاعع11ال 
له 821000 نزط لع" ابالعن كع أمتطنك 
ألفطاد 5ع05م؟نام لاثلان 15 101 10000 ]1 
لمكم غ10 عاطنذاتنند لعمعلاكمم عط 
عط لإط عررل) عالط ل وكيلع لإمن انك 
.1521م 16 15 01 '[ للع 3 لظ خا 001 


3 الفصل السادس : عقود الامتياز 


الحكومة أو ممثلهاء والعينات التي 
من هذا القبيل والتي تكون أموكو 
أو رودوكو قد احتفظت بها لمدة 
أثنى عشر (؟١١)‏ شهرا دون أن 
للحكومة أو ممثلها أو إلى جهة 
أخرى يكون لأموكو و/أو رودوكو 
أن تتصرف فيها حسبما ترى. 


جح - فى حالة تصدير أية عينات 
يتعين قبل التصدير أن يسلم مثيل 
نيا خهما زنوها. ل الترييسة 
كمال الحكومة»«وذلك :ما لد تولفق 
المؤسسة على خلاف ما تقدم. 


د - لا يجوز تصدير أصول التسجيلات 


الفنية إلا بتصريح من المؤسسة 
ومع ذلك فإذا كانت الأشرطة 
المغناطيسية وأية بيانات أخرى 
مما يلزم إعداده أو تحليله خارج 
(ج.م.ع) فإنه يجوز تصديرها إذا 
احتفظ بالأصل أو بتسجيل ممائل 
للاصل في (ج.م.ع) وبشرط أن 
تعاد هذه الصادرات إلى (ج.م.ع) 
باعتبار أنها مملوكة للمؤسسة. 


ه - خلال المدة التي تقوم أموكو 
في أثنائها بعمليات البحث تسمح 
أموكى للمؤسينة بالدكون. الى كاد: 
المفوضين من ممثليها أو موظفيها 
وذلك في جميع الأوقات المناسبة 
مع تخويلهم الحق في معاينة 
المؤسسة أثناء ممارسته لتلك 


تن 1000لة طنتتبن عاأمصدد طعناد نزمه 
01 200عم 2 غ10 أمعء! كقط 11100000آ1 
]0 أماععع؟ الامطأاةا كطامصمم (12) مااع بن 
عط مغ تصعط) 0نونته1 0] 05 أأعبصاوما 
الأ م5 1مع2 15 عه 001718101311111 
لاط 01 0ع5مم15ل ع5 نتقم عمعط دعواع 1ه 
15 3 1110000 هم 1000م 

015111 


ل)طنعط لاط ما لععمع2 عواللارعطزه 5وع امنا 
ذءامطنةك عأء0؟ لإضة ع0زمملاء 01 عكقك زا 
ما أمعلةلاأناوء ذ5عامصدد .1.5.ى عل51أناه0 
طعية عنتم1عط [أقطد .لإ)1لهنو هه غ512 
كه )طرا8 ما لعلع 1اعل عط ,ممأغهارممعة 
عط 01 217 1عدع1مع1 

0017111 


لإلزه هه كلزمعع؟5 لدع تصطععا 1ه كلقماع 02 
01 55102 مضعم عط طالد لعترممع عط 
أهط) ‏ ,تعلاءتامط ‏ .ل0ع1010م20م عط 8 
#عطأه لامة 220 5عم3]) علاأعمع10228 
لع25212 08 0عؤ5وع100م 56 أنتاته اأعلطيب 
ا لع1موم <ء ع0 لإقحم شط كآ.ى عط عل51أنا0 
5 10معع؟ 35916م2011 2 018 1م لمم 0 
0 320 ...ذل عطا مز لعص لهام تهدر 
0ع ممع ع6 الهقطذ 55مم<ء طعناذة أهط) 
أ2) عمللصة5جع00ن عطا مه ...م )ا 

.ل1ناط م عمماعط لإعط] 


15 410000 ]ملعم عط ع10نانز 
201100 00 2000100000 
اتممعم [اأقطد 411000 05مه010هعم0 
لالنال 8)2)5 طعنامعط طنط 
01 تت كا 12 ناه 
عاع1مطنمت له [أأنا؟ ع تفط ما ععلإ0[ملررةء 
عأطقمهكةع: [له غ2 وععة عط ما ووععع2 
عط علاقعوط0 مإ اطع عطا طازللا وعم 1 
0 لسصة لعأعنالقممء عساعط 05ه22)10عم0 
8 320 0505ع2؟ ,5اع355 211 أععم 25ر1 
5 .82010002 لاط )رمعا 


6 
٠ 


المبحث الثاني: نموذج اتفاقية امتياز للبحث عن البترول 418 


انقوف ف الجطة 'السائقة امن هذه 
الفقرة (ه) عدم إعاقة أو تأخير 
العمليات وتقدم أموكو الى 
سبيل الحصرء التقارير الجيولوجية 
والجيوفيزقية وتسجيلات الأبار 
وقطاعاتها)؛ وكذلك كل المعلومات 
والتفسيرات المتعلقة بما ذكر والتي 


تكون موجودة لدى أموكو. 


وجميع هذه البيانات والمعلومات 
تعتبر سرية الى أقصى حد ولا 
تفنيها المؤنعة 91 ١‏ للشردكات 
التابعة لها ولا تفشيها الحكومة 
بدون موافقة أموكو طوال سريان 
هذه الاتفاقية. ومع ذلك فاإنه يجوز 
للحكومة. توصلا للحصول على 
عروض جديدة.ء أن تطلع أي 
طرف أآخردح على البيانات 
الجيوفيزقية وذلك ‏ بخصوص 
المنطقة المجاور 3 لمنظفة: العرض 
الجديد. (ولكن لا يجوز إطلاع 
الغير على تسجيلات الابار الا 
باتفاق أطراف هذه الاتفاقية). 


المادة الخامسة عشرة 


(أعناك ع ماواعععرء مز علالأ أ معوعرمع1 
7ع ع5 ع لالععع1م عط ععل2نا أطعام 
عتقء ععلةا القطة (ع) تأموقع 2132م قلط 04 
لعتعلصاط ]0م ع2 كمملنأوموعم0 عطا أقطا 
2010 أأقط؟ 831100000 .لع نزواعل 0 
آله 200 لامه 01 ذ5عاممء طتلبد عطمطآ 
,0غ لعألمط !ا غأمن أناط ,عم 1ل ناعمآ) مغدل 
,01]5م68؟ [دع51لإطأممعع 300 21ف1ع10م0عع 
10 (5لا/17نا5 [آعلزا 300 1083 
لقة مأل اعنة 01 «متأواععمرعاما لصة 
0015م 10 1111110 

])06 7 


لفطك وممتأم مهم لمة مغدل طأعند [امم 
201 القطة لمة أمتأمعل لمم لإلأعائنو عط 
0 اأمععيرء عظتعط لاط لعع1انانازل عط 
عط لاط عن ,دع [صدمطرمء 211112660 
عطا الامطالط .001721101112101 
ونطا عأانطب 8000م 05 7,ع75م 
ع1 175 129[175ع7 ]ع7اععرعم 
601 5ع1205لام عط) 107 ,]ع باع بلان11 
عط ]01 يلخاد 0200008 
لاإضة للامطك لإهم 001/18151011111 
غلاط) 0263 [2ع51لإطأممعع 7169م اعط01 
أقنانامه ‏ لإط الاإ[آمه ‏ 53ع 10‏ [إعبن 
وععث عطا 0غ أععمدع؟ طغانط (العلرععمع2 
ناعم لأعناد 01 وععخ عطا ما أمععد زله 

011 


111 )1111م 


المسنولية عن الأضرار 


تحمل أموكو وحدها المسئولية 
القانونية بالكامل في مواجهة الغير 
من أني ضرر يحدث نتيجة 
للعمليات التي تفوم بها أموكو 
وعليها أن تعوض الحكومة عن 
كافة الأضرار التي تكون مسئولة 


1] 2015111173 1015 


عط لإاعان5 لمة لااعرلامء أأقطد 1000م 
كتلانوم لختتطا 022:05 309[ صا عالط أكهممدع] 
“00م برط لعدنق ععفصدل امه 101 
عط باإاتممسعلمز القطدك 220 05م10نهرعمه6 
]م دععة سول اله أكسصتدعه 8111 لل/ اتخا8 001 
]0 اسمنامععن مه عاطقنا لاعط عط لإحص غز اعلطنى 


0 الفصل السادس : عقود الامتياز 
عنها بسبب أي من هذه العمليات. 


المادة السادسة عشرة 
امتيازات ممثلي الحكومة 


لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا 
صحيحا الحق في“ الاخول إلى المنطقة 
موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع 
العمليات التي تجرى فيها. ويجوز 
لهؤلاء المملين فحص دفائر وسجللات 
وبيانات المؤسسة وأموكو ورودوكو 
وإجراء عدد معقول من عمليات 
المسح والرسومات2 والاختبارات 
بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية وتوصلا 
لهذه الأغراضء يحق لهم أن يستعملوا 
آلات شركات أموكو أو رودوكو 
استعمالا معقولا بشرط ألا ينتج من 
هذا الاستعمال بطريق مباشر أو غير 
مباشر. أى خطر أو تعويق للعمليات 
موضوع هذه الاتفاقية. وتقوم الحكومة 
بتعويض أموكو أو رودوكو وتسدد 
مقابل ايه كسار 3 أو كلف سكون قن 
حدك فعلا امن يشثل. هذا الاتعيال 
للآلات والأدوات. 


رودوكو تقديم المساعدة المناسبة 
لهؤلاء الممثلين بحيث لا ينتج من 
العمليات كما تقدم أموكوأو رودوكو 
لهؤلاء الممثلين كافة المساعدات 
والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في 
الحقل وتقدم لهم مجانا مكانا معقولا 
بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل 
بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه 
الماددّ, ولا يجوز افشاء اية معلومات 
خاصة بالمنطقة تحصل عليها الحكومة 


615 5161 ه220 


4111011 
الإلراك انف ا زف زرف عن نم0 34352412 ا 
ةلا دك لكل قا ل اق | 


عط 01 2765 أمعدع7مء7 0ع50212ناج لالنانا 
عط مغ ووععع32 عناقط القطد 00017/81101111 
0غ قلة العمرععرهة لطا لإط لع2ع لامك وع1م 
طعناد .رمعتعط) 0عئغعنل2مه «ملغدوعمه علا 
80015 عطا عمتلصقءرء لإهلم 1765 )2 رعدعرمء 
لمة 50826 01 5ل1رمعع؟1 لمة 5رعاواوع]1] 
111 16ط02ه250ع: 2 علقم لض 11010000 
عط؟ 107 5اوع! 220 5ع( [لااويل ,دلاعلازناذ 01 
العطاععرعقمة قلطا 2101108 01 عومم]لام 
1نامع ع6 ر5ء05صتئام طعناة عم ,للقطد لإعط]” 
726111217 عط 01 عقن ع[طددممكدع: علقم 0) 
11000 عه 1100م 01 وأمع تم نصاكما ممه 
01 0318615 ©5820 أقطا 2011092مه غطا نه 
6101 612]1025م0 عطا ما العمستلعم را 
لأعناك تلمم] لإلاعع الصزعه /الامعر تل عولم2ة الهطاد 
5 101/181/1 001/82 عط[ .عونا 
0 1000لىم عؤعناططراع [أقطد5 270 
اعتط/ةا عع دممدل عه 1055 لإمه ه10 010000اآ 
01 ع5 لأعناة /امة 10105 التاوع, أع2؟ م1 لاقل 

65 220 لزاع ل1اطعدم 5310 


معلااع ع6 القطذ 5ع/ لأف امعوع2مع2 لعناد 
240 كأالرععة عطا لاط عع0ة25515 1625052261 
60 1(10000] 01 1000م 01 و5عع نز10[مممء 


للقطد كعل)الاااعةه عتعط) 06 عممم غقطا 
017 الاأع531 غطا ععلصتلط اه ععع فهلي 
7 10000لم .كوه ناو'عم0 عط 01 لإعرمعكك1لاء 
5 011 الهطد 1101000آظ 
مضه دعععء]1الامم 211 و5ع8أ)ةارعوع]مع1 


105 لزان 15 0غ 0ع70مع20 5ت )1 1اعة] 
ع1 بلاعطا عل1ا10م القطذ لصة 10ع21 عط دا 
ع0111 عاطقدهك5يع؟ 01 عكن عطا ,ععتقطء 01 
لع 8115 لاإأعغ21ناوع20 01 0مهج ععهم؟5 
101 ل10ع5 عطا سصز عمج بزعطا علتطت علأكتامط 


المبحث الثاني: نموذج اتفاقية امتياز للبحث عن البترول 451 


أو ممثلوها بمقتضى هذه الاتفاقية أثناء دع ناناءء زطه عطا عمتاة)1!ئعة1 01 عوممقنام عط 
سريانها بدون موافقة مسبقة من 1214012020108 211 0مة لاصخ .عاعتارةخ ولط عه 
المؤسسة وأموكو. 15 01 001/81520118111 عط نزم لعصتوعطه 
أمعا عط القطى ععلمنعععط دعن )و معوعرمء 

00 دعنث عطا 0 أععموع؟: طغتيد [ولامعل دم 

01 طعا عطا عمسيل لعدم[عوزل عط عمم القطد 

ع1 2101م عط انام لانت العروععرع كم ولط 

.581000 لمه )0ط أه العوومى 


المادة السابعة عشرة 411110111 
حق الاستخدام وتدريب أفراد للخ 116111 51110111151371 
جمهورية مصر العربية آمآاظنا2152 تفطخ "01 141701110 


01 10221 11 


أ. ترغب المؤسسة وأموكو أن تجرى 0مه 5086 04 ع#زوعل ©8) 5[ 6[ .0 
العمليات موضوع هذه الاتفاقية جع20باعوعط 12000ءم0 غوط) 4100 
بطريقة عملية وبكفاءة. لصة عض[ ووعصائوط د صذ لماع نا لضم عط 

71 الاع ل 611 


1. يمنحد الأجانب من الإداريين ,096ا2ناذامتم 20 علنه اهمده عط‎ -١ 


الفنيين المتخصصي: نت أعممضمجمعم لمعتمطعع) لمة لأممملووع1ه:م 
6 تركو ل 0 51100 مه 2100م برط لعبرماممن 
ظفي: ‏ مقاز ليه . | 0 . 105 00]52610155ت ذأ 01 أعممهدمعم عطا ممه 
00 _ 5-7 0 0 5 هطع 05 أعءنلصمه عطا 
0 9 ل 2 0 لداععم؟ عطا لعاأصوعع عط الأقطد ,ععلمبعععط 
الاحاكية يكق | القاية الحاضية الدى طأمة1ع12نم ١ه[‏ 101 0ع10٠10م‏ 25 ععمعل زوع] 
تخوله الففقرة "ه " من المادة بن 89 .ول( بون ] رن 18 عان1)رم ,رن «ع.. 
الثامنة عشرة من القانون رقم 455 عزروبن عط لمج لء5600ة امم 35 1960 
لسنه ١1٠١‏ بتعديلاته وإذن العمل عط( مز غ60 1060/ام]م 35 5مئ 211 47 المترعم 
الاجنبي المنصوص عليه في 25 1963 6ه 9 .هل( معلع0 [2لمعاوام 1/1 
القرار الوزاري رقم 4 لسنه ع5 0 ع1 نلعم 0 0 1 
' بتعديلاته وذلك دون اخلال 0 12[12]128 210115 1ناعة؟ 300 1335 .8 !]ا 


بقوانين ولوانت ( ع( الخاصة .لاا تناعع5 ناأطنام 01 لإعلأمم ع أأطنام 
0 2 7نم 
بالنظام العام أو الأمن العام. 


لص 


؟- يدفع بالعملة المصرية مالا يقل ععم (25) علا« نامع 01 «(الاستمتل8 كى . 
عن 53؟ من مجموع مرتبات 20ه 2165ة1[د5 لعمتطصسمء عط 2ه امع 
وأجور الأجانب الإداريين 2:126م<اء عط 01 م 
والمهنيين والفنيين الذين تستخدمهم 220 .[1016551088م 2 ,0101015]12]1906ة 
أموكو أو رودوكو. وعند اعادة ‏ لاط لعلزه[متدع أعمصوومعم ‏ لقنلمطاعع) 
هؤلاء المستخدمين بصفة نهائية 021 56 !50211 1[120)00]؟! :تن 48011000 


8 الفصل السادس : عقود الامتياز 
إلى الخارج يكون لهم الحق في أن 
يحولوا خارج البلاد بدولارات 
الولايات المتحدة الأمريكية أو 
بالعملات الأخرى الجزء غير 
المستعمل من النقد المصري الذي 
يزيد عن خمسة وعشرين )١50(‏ 


ب. تختار كل من أموكو ورودوكو 
موظفيها وتحدد العدد اللمزم 
للاستخدام في العمليات موضوع 
هذه الاتفاقية. 


ج. تقوم رودوكوء بعد التشاور مع 
المؤسسة بإعداد وتنفيذ برامج 
تدريب متخصصة لكافة موظفيها 
من (ج. م. ع.) الذين يقومون 
بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية 
ودلك. “:فيها  .‏ يحتطن. بالدو ادي 
التطبيقية لصناعة البترول. ْ 


وتتعهد أموكو ورودكو بأن تستبدلا 
تدريجيا موظفيها الأجانب من غير 
التنفيذيين وطنذيين مؤهلين كلما وجدوا. 


د- أثناء قيام أموكو بعمليات البحث؛. 
تتعاون أموكو مع المؤسسة في 
منح أعداد متفق عليها من موظفي 
المؤسينة: :الفرصة. :فى> الحضور 
والاشتراك في برامج التدريب التي 
تقوم بها أموكو والشركات التابعة 
لها. 


لقم م0 .لرإعمعصنان) للقاأملاعظ لز 
للقطذدك أعممهك75عم لاأعتنادك 21112610,1مع] 
ذلا هذ 020؟26 المسع؟ ما خطعك عطا عتهط 
عطا 5عاعمعترناءت “اعطاه +0 12011325 
/ 0511ل 11ةنام لاع 01 لمم لع5لالكنا 
1م (25) 1176 لإأرعء 01 ؤ5وععلاء 11 

.531317 655012116['5م لأعناد 01 الع 


طعوء القطة 121100000 0مة 1100م رطا 


لممعاع0 300 ,وعع لإ 0[أملاء 15 أعماعو 
]1 لع5نا عط مز بأمعععغطا عتعطصتام عط 
عع 612]10115م0 


1 3116586 ,51211 1010000]آ 
الام لاتق 320 عنومع1م ,8)028)0 طأابر 
05 11 .10 كلتققع10م 8لتمتدم) 260 11داعءم5 
مط 0عع38عمء ودععلامامصء 85..هى 5ا])| 
0) أععمدع؟ لالد مع20 نعععغط كدملأمعم0 
لتناء )ع0 عط 01 5اععم35 ع116261ممة 
. ل1] 1101015 


الاو 1110000 مه 4000م 
تاعطا) لااادبلهعع ععدامعء؟ م) ععلة تعلدنا 
لاط 5]21]5 ع6 لمنومء«ء عا لاألاععلاع- ممم 
عقة ‏ الإعط)ا 35 22)1078[5 021141601 

2711 


5 11000 معطت 0مترعم عط ع متربان[ 
1000لة ‏ ,مملغوره[مءاط عماعنلمم 
8 11 )ظتا8 طاالتا عأومعم00ه [أقطاد 
505 02 ومعطصننم لععمع2 /إ1ة نمام 
220 0 /ز11ا1مو0مم0 22 دععلإن[ممرةء 
هه 681000 مآ عأدماء ل هدم 20 
0000 ك1 9ك 5م 

01015 


) 


سد 


ف 


0 


المبحث الثاني: نموذج اتفاقية امتياز للبحث عن البترول 555 


المادة الثامنة عشرة 

القوانين واللوائح 
أ- تلتزم أموكو ورودوكو باللوانح 
الصادرة لتنفيذ القانون رقم 565 لسنة 
157 (باستثناء المادة ا" من هذا 
القانون) المعدل بالقانون رقم 85 لسنة 
١155‏ بما في ذلك اللوائح الخاصة 
بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم 
تنفيذا لهذه الاتفاقية وللمحافظة على 
مصادر البترول في (ج. م. ع) بشرط 
ألا تكون أي من هذه اللوائح 
والتعديلات أو التفسيرات متعارضة أو 
غير متمشية مع نصوص هذه 
الاتفاقية. 


ب- تعفي المؤسسة وأموكو من كافة 
الخبر انق" : تامنتتاء: ما تتاولقة 
المادة الثالثة فقرة "ه" من هذه 
الاتفاقية عن ضرائب الدخل وذلك 
فيما يتعلق باستخراج وإنتاج أو 
نقل أو تصدير البترول وجميع 


العملياث. المختلفة التي تجزى 
أموكو أيضا من أية ضريبة على 


رأس المال. 


ج-حقوق والتزامات المؤسسة وأموكو 
الواردة في هذه الاثتفاقية والسارية 
طوال أجلها تكون خاضعة لاحكام 
هذه الاتفاقية وطبقا لها ولا يمكن 
تغييرها أو تعديلها الا باتفاق 
مشترك بين الأطراف المتعاقدة. 


11 4111011 
امراف او ا لاير2 


ع6 أاقطدر 11010000 لمة 1000م 
عط 101 لم155 21005 اباوع عط بلط لتاتامط 
01 66 .80 /ااهطآ 01 2102 أمعصرء|مصا 
5 (1أمعرعط) 37 عأعلارة عمألساء»ء) 1953 
.156 ]0 86 عمط لاط 221260060 
]52 عط عه1 ذ5ممل)داباوءء عطا عمتلباعما 
01 ©61101102866م ‏ الماع للع 311 
عطغ) عه1 ألا0 لعتأصضقه ‏ 5ت1ر0أ)1عم0 
17 200 العلمععععم قلطا 01 مماناععيرء 
سنع[اماعم عطا 01 05م لغولارعومم عط 
قط لع2010م 8.].ىة عط 01 و5ععتناموع7] 
0 200011122108 .2)1092أناعع1 750 
لإتةتامم عط القطد أمعععط) مملغماع معام 
5 ©75) طااننا امعأوأودمع12 0ه 0) 
أمعمرعععع ثة خلطا 01 


ع6 القطد 620000 كمه )طنط 
5 أمععلاء ,5ع«2] 211 منمع]! أممرعيرء 
(ع) طموعع هدم 111 عاعتلمة مذ لعل110م10م 
عطا م أععمدع1 طازلا ر5ع22) علمرزمعما 101 
215001108 ,118أع0ا100م ‏ ,ع178لأع2ة1الاع 
آله ل0قه صسنعامماء2 01 ع12روملاء 01 
نط معنا 7201085عم 0‏ ععطان 
عط وولح لاأقطد 4110000 ارعررععرع م 
لفأأمدء 02 2 /301 00 أملرععرء 


)2 ]0 ومملغدع ناطه لمة كاطع ع1 رء) 


عط) ع0 لضة ,تعلمن 6584000 200 
خم معععم3 كلطا ‏ ,01 «كعا ع الامع لاع 
مز لصن لاط لمممملامع عط ألأقطد 


ونطا 0 ؤصوزكألا0م عطا طلأند ع20000203 
ون لعمع ناد عط نزأمه مقت 200 أمعمرععمع م 
0 امعمععمع3 انعنم عط لإا 0ع20600ة3 

51 ع لتأعة امم 5210 عطا 


)0( 


0 الفصل السادس : عقود الامتياز 


د - يخضع مقاولو أموكو ورودوكو 06 015]ع2152م2-طناد لتة 15ماءع 3مك عط1 (ل) 
ومقاولوهما من الباطن للنصوص ©5 51311 1[1200؟1 320 0000م 
الخاصة بهم في هذه الاتفاقية 5ل 01 2017/151015م 12[1ععم5 ع5 0غ أعء زطاناد 
ويلتز قوت" أيضنا بكافة الا ائح التي 200 ,تغط اعع211 طعلطة أامعمرععرعو م 


00 0 آله لإط لضنمط عط س5[ القطد لإعط) 
تصدرها الحكومة من أن لآخر. لاط لعناذذا لإأنال عند علطلا 5م210 [لاعء] 


0غ عم سلسو 001/10/11 معطا 
1ل 


المادة التاسعة عشرة 04 ا ال 
حق الاستيلاء 1 1101015110107 "01 1101115 


أ- في حالة الطوارئ الوطنية بسبب عدال لإعمعع2عماء [23001002 2ه 0356 مآ .0 
الحرب أو بسبب توقع قيام حرب 01 00])ة8اعءمء )لاع شط[ عه كقنند 0) 
وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية عط ,5ع5للهء ‏ [12]6102 08 92نب 
فإنه يجوز للحكومة أن تستولى 00)ز15ناوء: /هم 001/11131113171 
على كل أو جزء من الإنتاج الذي 12020 100ا0000:م عط 4ه غقدم 2 عه 1أه 
تم الحصول عليه من المنطقة 220 +06 7مباعععط ل0عطتهةغطه وععم عذا 
57 هذه الاتفاقية وأن تطلب لأعناة 1216256 0) 181112000 عمتناوء] 
من رودوكو زيادة هذا الإنتاج إلى ع05511م 5205]6]نا عط 0غ (ممضناءنال10م 
أعلى حد ممكن. كما يجوز '1/12110112/1 00 ع1 .لالملم1ل:103 


الحكومة أيضا أن تستولي 3 لاع11ه0 عط مه10)لذأناوع 150اه 110 
حقل الزيت ذاته. وعند الاقد لعاة1ء؟ .لا1ةؤ55عع06 11 ,320 .]1اعذا! 
على التسهيلات المتعلقة به. .165 1ااعة] 


ب. في كافة الأحوال لا يتم هذا 2[1ط5 108]ز5أناوع, طعناد ,وعدةء 211 م[ .ط 
الاستيلاء الا بعد دعوة المؤسسة عصمفاذلاط«ز م216 أمعع,ره لعاءع1]ع عط ]مم 
واموكو او ممثليهما بخطاب «2زعط) ع0 47000 لمهة 02ل 
مسجل بعلم الوصول للتعبير عن ,]164 0ع7ماواوعم بلط 106)ة ا لاعوع امع 
وجهات نظرهم بشان هذا م) بإمزععع2 01 امعمرع لع امصاعة طاتبن 
الاستيلاء . 0) أععمدع؟ طاايزا واعالا تلعغط) 5وعرمعاء 

611 أعلا5 


المبحث الثانى: نموذج اتفاقية امتياز للبحث عن البترول 5١‏ 


ج. يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب 
قرار وزارىء أما الاستيلاء على 
حقل الزيت ذاته أو أية تسهيلات 
متعلقة به فيتم بقرار من رئيس 
الجمهورية تخطر به المؤسسة 
وأموكو إخطارا صحيحا. 


و “ف رعالة أ ايلام يكم طيقا تنا 
سلف ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن 
تعوض المؤسسة وأموكو تعويضا 
كاملا عن مدة الاستيلاء. بما في 
ذلك: 


)١(‏ كافة الأضرار التي تنتج من هذا 
الاستيلاء. 


6 دفعات شهرية وفاء لكامل تمن 
الإتاوة لهدا الزيت. 


التزامات أموكو 


بموجب هذه الاتفاقية. 


والمؤسنية 


(0 


ومع ذلك. فإن أي ضرر يحدث نتيجة 
لهجوم الأعداء لاا يدخل في نطاق 
مفهوم الفقرة د( وتدفع المبالغ المشار 
إلبها في هذه المادة إلى أموكو 
بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية 
سعر البترول المستولى عليه الذي 
يدفع لأموكو طبقا لنص المادة السابعة 
فقرة "ج". 


القطة ضهوناع1ن 00م 01 صولازوتباوع؟ ع1 .ع 
ع010 [قارعاكتمتللط باط 0معاععك1هء عط 
114 عطا 01 طمنازذتناوع: لزمم 
الهطذ 5ع تاتااعة؟ لعنداء؟ بزمة عه ,1اعئاا 
عءاعع0آ [2لأمعلزوء:2 ح لإ لعاعع 1ه ع6 
لمصسة )اظتاط مغ 0060م الاإأنل 
1100م 


5 51]101الناوع1 لا2ة 01 أرعلاء عط) مآ .ل 
01/81/1117 عط ,عنلوطة لعل1/امرم 
لمة اطتاط آلنظ صز بالتمصعلص! القطد 
اعتطللا عمقنال 2100عم عطاءه1 5000م 
,لع12ة أل ته ذز صنلا اكتباوع: عطا 


سم 


لأعناذ 18010 ااناوع؟ طاعلطنط 5ع2028دل [اخ . 
11011 نالع 


ل 


لله 107 طادصمم طعدء أمعملاهم [ايظ . 
عطا لاط 0عاع2ءاء ‏ لإناء[ممعم 
ا][هلا70 عط ووع1 001/21101118111 

220 ,011 لأعناة 01 51131 


لصمد 8810000 01 5مملادع1لطه #عط)0 .3 
اع )نك 


مرهع؟؟ 28لا أنادع؟ ع8 2لتهل لإمة ,اع باع نلز0ن1] 
عط للطالط )0م 1١‏ عإعمهالة لإمرعرع 
.(0) طملعع دعدم-طناك لطا 01 8لأضوعط 
0) علهص عط القناة معلمناعععغط العمراوط 
عاطم تمع 25و1أ20آ 5لا مز 42000 
تن 1000م نا للدم ععلمم عط]' .2020طه 
مز لعندانعاق ع6 القطد مععلة) سباعامئعط 
مومع هدم 11لا عاعناءة طالاد عع21ل0مع26 

.(ع) 


اع الفصل السادس: عقود الامتياز 


المادة العشرون 
التنازل 


أ- لا يجوز للمؤسسة أو أموكو أن 
تتنازل لأي شخصء. أو شركة أو 
مؤسسة ليست طرفا في هذه الاتفاقية 
عن كل أو بعض حقوقها أو امتيازتها 
أو واجباتها أو التزاماتها المقررة 
بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة 
مكتوبة من الحكومة. ومع ذلك فلكل 
من المؤسسة وأموكو الحرية في 
التنازل عن حقوقها وامتيازتها 
وواجباتها والتزاماتها بموجب هذه 
الاتفاقية إلى شركة تابعة لها ويشترط 
أيضا أن يكون للمتنازل2 إليه 
ضلاكيات المتنازل عن حيث التفدرة 
الفنية والمالية» وباستثناء التنازل إلى 
شركات مملوكة بالكامل لأموكو فإنه 
نج الحضول على مرافقة الحكومة 
على التنازال مقدها: 


ب- في حالة ما إذا أرادت المؤسسة أو 
أموكو التنازل عن كل أو بعض 
حقوقها أو إمتيازاتها أو واجباتها أو 
التزاماتها المقررة بموجب هذه 
الأثفاقية على نحو ما سلف ذكره فانه 
لا يجوز للحكومة أن تمتنع عن 

إعتسافاء وحتى يمكن النظر في أي 

طلشه للفتصول على موافقة يرد نهدا 

الفبيل يجب استيفاء الشروط الآتية: 


-١‏ يجب أن يكون المتنازل قد أوفى 


بالتزاماته المنصوص عليها في 
هذه الاتفاقية في تاريخ هذا الطلب. 
١ 2‏ 


-١‏ يجب أن يقدم المتنازل إليه أو 


4111011 
املد »5-0 


0 203 671000 رمم )عطعط ععطازعلح 
لاأ33م 2016 6010012101 01 111102 ,لممؤيعم 2 0 
15 01 32 ,]31م 12 08 عأصطنت مز ,مأعمعط 
5 :05 و5ع1انل ,كععع0111م ,كاطع 
110 عطأ الامطالللا المعرريععرع م قلطا متعلصنا 
الل لا لماع 001 عطا 01 اعورم 
الهطد 804000 عه عطبعط «رعطااء ,رماع بوولز 
ر5ع1171168م ,كاطعك 5( مع 1و5 ما عع5 عط 
كلطا 02067 25م1نادعلآطه ‏ كرد دعانل 
40 الامممطرمء 211112660 هه 0 المعرمععرعوم 
القطذ ععمعاذكة عطا أقطا ,تعطصية ,لعل110م10م 
طااللا 001ع51كة عطا كه ل0ع11156[دنان كه عط 
أهاءصقمة؟ لمه لمعتصطعع) 15 م0) أععموع 
0 ]35518111211 8 لتأمء6»ء 3200 ,ععمعاعم رمه 
884000 لإ لعمينده بإاامطند 5عممع أوكة 
عط مه إهلامرمم 2‏ '[[001/211118 

15؟ عط 51211 امع تمع 3551 


831000 «ه 'اطتاظ أقطا أمعلاء عط مآ بط 
ماهم ه12 0 عأمطللا (1ا معأوكة 10 د5علوابن 
07 165نال ,كعع1110/116م ,كاطع 2 15 01 لزللة 
ع8 ,20165210 5ج ع0 5 ناعذعط كمملادع تاماه 


عط 01 منعرعط) اعورم لرعاأتربن 
ع6 )هم القطد 812/1/1111 001 
عاطهمع ه16 الاعططلس ‏ باللموعلطه 
/ا21 0 تترعلازع عط هم 007ه2ء21510م 


8 © ,1ألاع2025 لطأعناة 101 أوعنالع] 
11 1ن ع6 )كنات 1105م 


17 غعطا 01 10955دع0[11ه عط .1 
أكنال! العمرعع2ع لم خنطا درمءا عماتتعل 
عط 1ه 5ه 111160انة نزاسل مععط عنوطا 

: 12206 15 أدعناوع2 طعناد مغل 


5 05 35512766 2000560م 156 27 
8 8 لفقلا 


المبحث الثانى:_نموذج اتفاقية امتياز للبحث عن البترول 477 


إليهم الدليل المعقول للحكومة على 0) 6ع0ع0ااء 2616م5كدع عع1000م أكنامر 
قدرتهم المالية الفنية. كتأعط) +0 15 01 '1 الال 001/1 عط 
.]6م012 أدعتصاعع) ممه لهأع ممم 


؟*- يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على أكنااط ]3551880068 01 ]2ع لامادمز عط17 .3 
نصوص تقرر على وجه الدقة أن لااع5اء16م 5)2]188 5مضزؤزلام,م علنااعما 
المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات !21 لاط 0تنا0ط 15 ععمع1ؤ55ة عط) أغقط) 
التى .تنطوى لبها هذه الاتفاقة ]4856127 كلط) مأ لع5لةأضم كأمهمءام00 
8 يكو 8 أدخل ليها كتابة 0 1 5م200110 06 01011110005 لامة لمة 
3 ا قاقات ع كلت 220 /(122 110 لأعناذ 0 منا أقطا 108ألكا 
تعديلات أو اإضافات حنى د 93 

د ا 12571011 لأعناد 01 ألدعل ذ .عدر وععط 
لوقت ويعدم مسروع وديعة 1 زل عط 0 لعغالمتطناذ عط الهلاذ املعم مع !355 01 
إلى الحكومة لفحصها واعتمادها لمج بدوزبهر عم 01/183117( 600178 
قبل إبرامها رسميا. لإالقصده؟ عمزءط عنم/ءط ‏ أهلامعممة 

لوعت 


ج - كل وثيقة تنازل مبرمة ومسلمة- 17:60[ع 0‏ 220 لعاناءعلاء لإرعلاظ (عم 
تتنازل فيها المؤسسة أو أموكو عن 255182128 ]25518121561 01 ]05]110106ا 
أى من حقوقها أو إمتيازاتها أو 05 5علأناك ,5ء61/1168م ,كاطع عط) 01 مج 
واجياكها أو الث ناته + قتخضد ا هذه 05 كط 0 عل لناعوعط ك5مملدع ناه 
الكداقية4 دكت تقديميا : للحكو بر عط 0) لعالصسطند ع6 القطد ,881000 
قر كي ل م (30) لإلرلط) ستطغلس 0118[1 001/1 

في خلال ثلاثين )5١(‏ يوما مدا رورم وريرم/ 001‏ عط 666 وبردك 

تاريخ موافقة الحكومة على .مم ,)مءمممونوكه عط 5علاهممة 

التنازلء وذلك لقيدها في سجلاتها. 615 )ذاعة1 115 لز مهنأ درأواعء؟ 


د - كل تنازل أجرى وفقا لنصوص 0) 0226ا15نام 50206 3551811106116 لالث (0 
هذه المادة يعفي من أية ضرائب 58211 عاءزنا:ة ذنطا 04 209151555م عط 
أو أعباء أو رسوم مما يفرض 1260© 01 232517 لامة 01 عع]1 عا 


على عملية التحويل أو يرتبط بها. .وعع1 08 2221865 ,5ع137] 
المادة الواحدة والعشرون 4111011 
الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء 4110 '11:1:111111 0خ "01 011 خآ 
11 للخ ) 10 1 اط 


(أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه ع0) علزهط الغ 001/81303/183/1 ع6 (2 
الاتفاقية بالنسبة إلى أموكو بأمر لإ )7617اعع7عم لطا أععضدء م) اطع 
أو قرار من رئيس الجمهورية. )زط ,عع عل التامعلاوعء:]ظ 0ن ,ع00 
في الأحوال الآتية: عط 105 .44000 0) إانعموع] 
1 0 ممانده0110] 


الفصل السادس: عقود الامتياز 


1. إذا قدمت عن علم إلى الحكومة لإصمج 0ع]]أمنطناد كفط لإأع مألامم! )1 11آ‎ -١ 


أية بيانات غير صحيحة وكان هعط) 600 005 ]5 1215 
لهذه البيانات اعتبار جوهري في 2 ع2ع/ طاعنط/ ‏ 00172111111511 
إبرام هذه الاتفاقية. عط م1 مومعل لئصمء ‏ [12رعاقمر 


6 قلطا 01 مه1أناععيرهء 


انعم 


"- إذا تنازلت عن أي من مصالحها ,ع0 ناءوعط أوع7عاما لزمة كمع أودة )1 14 . 
الناشئة عن هذه الاتفاقية بطريقة ولط) 01 151025لا0:م عط) 0) /22[1تمك 
مخالفه للاحكام الواردة في هذه عم 
الاتفاقية. 


'- إذا أشهر إفلاسها بحكم صادر من 2 لإط )مناكاصةط 0عادء01ن 20 5[ )1 1 .3 
محكمة مختصة بهذا الإشهار. :115101 اللعاءم 12م 01 االامء 


5- إذا لم تنفذ أي قرار نهائي صدر 8281 ناص طغاط بإ[مصرمء غمم وعمل 11 16 .4 
نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقا 01 النادعم عط) 5ج 0عطعوع؟ ممزواءءل 
لأحكام الفقرة (أ ) من المادة الثالثة ,علدنا 0ع]ء200م» دعم نلععع0]م ]كلام» 
والعشرين من هذه الاتفاقية.  )2(‏ طمهنع معدم 25111 علعنيم 

عع 


5- إذا استخرجت عمدا دون ترخيص- 201261731 الاهة 5أع3مالاء /[211مه أ معاما )1 )1آ .5 
من الحكومة أية معادن خلاف لإ 3015011260 ]20 لتناعامئع5 مقط “تعطاه 
البترول مما لاا تسمح به هذه عا ألامط اللا 01 العمرععرعم لطا 
الاثفافية: ولك باسيتتناء. مالا يكن 650111 خرن لك #فامكانالك 

ع5 /إه10 35 25ملاع2ة/الاء لطعناذ أرعميرء 

5 ]أ األاوع؟ عط 5ه 02100109616نا 

: 0 ب 1082©6مع20 15 ععللنعرعط لعأاعنلممه 

ب صول ! لمقبولة شي جبداعة /[7ا5لا 150‏ طقنع01عم ‏ 0عامعع 200‏ طاايلا 

البترول وفي هذه الحالة يجب م 4660ؤمم عط القطو طاعتطبه لمة ععناعةم 

إخطار الحكومة أو ممثلها في ئن ‏ عه 6001/88/1 عط 
اسرع وقت ممكن. لصة زع1[ط0551م 25 5002 كه 6؟٠أأ0‏ ا لاعوع7م12 


تجنب استخراجه نتيجة للعمليات 
الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقا 


1- إذا ارتكبت أي مخالفة جوهرية 5لط) 01 طعوعءط لدلمع ]2م نزضة كاأمتصرم )1 11 .6 
لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون 28[ 04 55مأؤألام2م عط 04 عه امعمرععيعم 
رقم 1١‏ لسنه ١95“‏ المعدل لاهآ لإط 0ع0رعطته 25 .1953 هن 66 .0ل 
بالقانون رقم 56 لسنه ١565‏ التي 208 06 طعتطس ,1956 ,0 86 .ولا 
ا مركن مسومل هذى كلطا 1ه كلض زؤألامرم عطا طخابد الل وئررمء 
الاتفاقية. وينفذ هذا الإلغاء دون للقطك نمتاج[اععضة تأعناك .ا لعمروععروم 

لاصت م1 عع1ل ازعم غلا0 )1ن ععدام عام 


المبحث الثانى: نموذج اتفاقية امتياز للبحث عن البترول 476 


إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت 
للحكومة قبل أموكو وفقا لنتصوص 
هذه الاتفاقية» وفي حالة حدوث 
مثل هذا الإلغاء يحق لأموكو أن 
تنقل من المنطقة كافة ممتلكاتها 
الخاصة. 


ب - إذا ارتأت الحكومة أن هناك سببا 
من الأسباب سالفة الذكر قائما لإلغاء 
هذه الاتفاقية (بخلاف سبب القوة 
القاهرة المشار إليها في المادة الثانية 
والعشرين) فيجب على الحكومة أن 
3 موك بإخطار 0 00 
القانونيين باستلامه بان يزيل 3 مدى 
تسعين (40) يوما هذه الأسباب 
ويصحح الوضع ولكن إذا حدث لأي 
سبب من الأسباب أن أصبح هذا 
التبليغ مستحيلا بسبب تغيير العنوان 
وعدم الإخطار بهذا التغيير فإن نشر 
الإخطار بالجريدة الرسمية للحكومة 
يعتبر بمثابة إعلان صحيح لأموكو. 


وإدا لم نتم إزالة الأسباب وتصحيح 
الوضع في نهاية التسعين )3١(‏ يوما 
وهى فئرة الإخطار فإنه يجوز الغاء 
هذه الاتفاقية على الفور بأمر من 
قرار من رئيس الجمهورية على نحو 
ما سلف دكره. ويشترط مع دلك انه 
بعمل أو الامتناع عن عمل من جانب 
أحد الطرفين فان الغاع هذه الاتفاقية 
يضر فى - مواجهة :ذلك الطرزف فقط 
ولا يسرى في مواجهة الطرف الآخر 


ج- يسمح لأموكو بإزالة متعلقاتها من 


عط ما لعنرععة علقط لإهمم لاعتطد وغطعك 
0 2100م اكمادعد 1/1/1211 001/1 
15 01 7101/151015م عط طالبط ععمهل0 2م20 
طعناك 01 أوعلاء عط م1 ,220 بأمعمرععرع م 
عط عباقط اأقطد 4240000 ,قمتاة[اععصمة 
5 1[[ه دععم عط لدم] علامررعء ما أطوم 

.6117 م10م 2503[1عم 


02 أهقط©ا كمرععل 001/21011121011 عط ]1 .م 


2 صقطًا ععطاه) دعكللقه 210وع:310 عط 01 
هذل م ل0عتتعاع؟ عكلاههء ع1ناء(202 عع01] 
أععصدء مإ كأاؤتلاء (معرعط 2311 علأع ارم 
الا 0017/1/1 عط ,امعمععروم قلطا 
2/5 (90) لإأعملم 811000 عملازع [[قطد 
مه لعلمع5 لإالهمم5معم م2006 «وع امير 
عطا صز ععع 2م54 لدرعمعءعن 110005م 
01 أماععع1 له تعمسمهم لدأع كله /إزالدعء1 
لاا 02 علط لزه لععلع1/لامماعةج ذ5ز اعتطه 
017م2ع7 200 لإلعمريع؟ مغ كامععة لدعع1 ذلط 
لأعناذ 3502ع7 لإاهة 104 ]1 أناط ,عذلاقه لتأعتاد 
701110 -0هنا 0غ عنل ع[اطزردمم ج17 15 عع اندعو 
ع هط لملغدء اطلام ,ؤوع2001 01 عع8صداء 
عط 01 ل01103ل ه0111 
القطة ع2016 عند 4ه 0017811112111 
0م6من لعنضمع5 /إ[ل211/ا كه لعععلأكصممه عط 

0000م 


15 (90) لإأع212 5210 01 لدع عط )2 11 
دعء6 ]20 825 عكللقء لأعناك 2100عم غ016 
كنطا ,لعلامطع ‏ 220 لعالعمرع]م 
لأ1اععمهةء ع6 الإهم ‏ المعلمعع2رعم 
لمتامعلنوع2 ع0 رعل0 باط طلا احطام] 
لع50110م ‏ ,21015310 25 ععمنعع2] 
عطا 08 بعكللةء طعناك 11 أقطا ,ملاع مط 
طعناة علاممرعر ع0 لالعمرعم ما عتبالتهةا 
07 ع2 لاتق تنغ 5أألادع1 يعكلاوء 
هلله |اععمق ,لإأتوم عصه 01 ملأككختصره 
عالاعع لاع عط اأمطد امعمععءوم علطا 01 
كن أ00 200 لإأقهم أهقطا أكملمعن حكن لزأمه 

ماعتعط لزانم تعطاه عط أكمامع28 


0غ لعناو[احج عط ألانطد 1000م 


6 


.ي , الفصل السادس: عقود الامتياز 
منطقة أي ترخيص ألغى بموجب عط) 12010 10281285[ع56 ؟اعط) 0176اء1 
هذه المادة بعد تسوية كافة [ع1[ع0ع 022‏ 16356 /إ32 01 2ع1لم 
المستحقات الواجب أداؤها 5صمنواء 11[ عمتااءد ,226 ععلماعمعط 


للحكومة. 001/21101118101 عط 6 عل 
المادة الثانية والعشرون 411101111 
القوة القاهرة 1010114101 


(أ) تعفي أموكو والمؤسسة, كلاهما 18 'إ2[ءع0 601 ع11050306ءم-200 عط1 (0 
أو أحدهماء من الوفاء بأي التزام ,8810000 لمة )802 لإط ععمفممملعم 
مقرر في هذه الاتفاقية ومنت 06[1182]108 لاهلة 01 ,تمعطا 01 #عطالء ,ه 
فسكولنة التاكيو في الوفاء به إذا لعىناءء<ء ع8 القطاذ أمعررععجع م قلطا ديك 
كل هديا إل فاء أء التاخد ناشئا -مم20 طعناذ أقطا أمعالاء عط 0غ لمت 11 

000 0 لا 0م215 15 لإواعل 07 عع20هممم ممعم 
طعناة امه 01 00معم عط]1” .عتناء ز2لد ع1016 
تعطاعع0) ,لإدأعل +0 ع1101122عم-مم 
التي استغرقها عدم الوفاء أو لا5531ع260 ع6 لإقم 35 ممعم لاعناد طابر 

التآخير مع المدة التي قد تكون عمه0 معع22هل لامة 2ه ممنغه:مئوع عط 05 

ضرورية لإصلاح أي ضرر نشأ 60 20064 ء6 القطو ,لإقاءل طعند عمنسك 

خلال هذه المدة تضافان إلى المدة 1017 ]7ع77عع482 قلطا صأ معلازع عمرنا عط 
المقررة فى هذه الاتفاقية للوفاء 880 051182)(07 طامنا 01 عءمقممم)رعم عط 

بهذا الالتزام وللوفاء بأي التزام 10 لاه لزمه 01 ععمقصطضم لمعم عطا :10 

اخ يتونب كلية: ال مده سن 01 5115ع) عغط) مغ ممه تامعدعط) أمعلدعمعل 

حر يدرندب 00 ه سريان : 

هذه الإتفاقة. اث قلطا 


من قوة قاهرة وذلك في حدود ما 
تفرضه هذه القوة القاهرة. والمدة 


(ب) يقصد بعبارة 'القوة القاهرة" في عط) ملطإلن .”*26ناءز22 عمع2م“ (6 
نطاق مفهوم هذه المادة الثانية 50211 ,27611 عاعنايىة ذنطا 4ه ع تمدع 
والعشرين أي أمر أو لائحة أو 08 08]ة[ناوء .+عل.ه لإمج ءط 
توجيه من حكومة جمهورية مصر- عا 01 المعصصمعء/601© عط 04 ممناععرزل 
العربية (أو حكومة الولايات 02) 80921 07 2821[1811جم قمطم 
المتحدة الأمريكية بالنسبة  ©0[‏ 57184515 1118لا عطا 
لأموكو) سواء صدر في شكل 0) إعمموعم ‏ طازند 115810104م 
قانون أو أي شكل آخر أو ما م1 ل0عادع لمهم ععطاعطب (1000م 
يحدث قضاء وقدرا أو أي تمرد أو 05 ,ع1/15ا0]567 08 /اة] 3 062 جعمط عط 
عصيان أو شغب أو حرب أو ,]50 ,101اع7]6ناكمآ ,0600© 04 )ع3 لامة 
حدوث الإضراب والإضرابات 12607 #عط)ن ‏ 220 بعكللماة ,كوبا 
العمالية الأخرى أو الحرائق أو /[82 07 1410005 ,1565 .وععصوط2أوال 
الفيضانات أو أي سبب آخر ليس 07 19016 عط 0] عنال غ20 عكتاهء ع#عطاه 
ناتجا بخطأ أو إهمال المؤسسة أو 05 8710000 6ن 50650 01 ععمعع ناععم 


لحري ا 
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ممائلاا أو مغايرا لما سلف ذكره 
بشرط أن يكون أي سبب من هذه 
الأسباب مما لا تستطيع المؤسسة 
وأموكو أو أي منهما السيطرة عليه 
بما هو معقول. 


(ج) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره 


وما لم ينص على خلاف ذلك في 
هذه الاتفاقية لا تتحمل الحكومة أية 
مسئولية في مواجهة المؤسسة 
وأموكو وأي منهما عن أي 
أضرار أو قيود أو خسارة تكون 
نتيجة لحالة من حالات القوة 
القاهرة المشار اليها فيما عدا حالة 
القوة القاهرة التي يكون سببها أمر 
أو لائحة أو توجيه صادر من 
حكومة جمهورية مصر العربية. 


اذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة 
البحث أو أتي امتداد لها واستمرت 
يكور لها الخيار في أل تنهى 
التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية 
باخطار كتابي مسبق بتسعين (10) 
أن تتحمل أية مسئولية إضافية من أي 
نوع واذا كان خطاب الضمان الوارد 
لاغيا تلقائيا وتقوم 
البنلك لإلغاء 


فإنه يصبح 
الضمان. 


20 “1ه لاعطاأعطند ,معط 1ه «عطااء 
6100 ,ع128أممعع107 عطا ما واأصسراد 
عط لمملاع6 15 عكناقء لأعناو لاقة أقط) 
لصة )ظتباعط 01 أمناممهء عأطهمرمكمء 

للع 01 #عطناء ,0 ,1000م 


لمة عثامط2 عط م) ععللنزعىم أانامط للا 
لع0710م ودوانتضعطاه ع5 /إ202 35 أمععكاة 
القطد '0/11181011 1/81 00) عط ,ماععط ه10 
0) ؟عل/اء2]50ط/1ا /إ)أازط زودممموع 00 “اناعمز 
سعط 1ه «عطاكء عه ,431000 لمه عط نر 
5 015 5]712]1025ع12 ,0212865 لامة 101 
01 م35 لاأعناد 01 202560116266 1 مق لأواكة 
عكناء(103 عع101 2 أمععغكاء ,عتناء[103 غ101 
017 121092ناوع؟ ,7ع020 عط لاط لعدذناةء 
01 1111ل 1ط 0017 عط 4ه ممناععرال 

لاط 01 8110 تناط8] قذكاد علا 


5آلاع06 العلا ع15لاءع[203 ع1010 عط 11 . 


201 05 7100عم م1غ22هامعء عطا عمكتال 
0 ذعلاللاضممء لمة [أمعععغط) مماومعاءرء 
رك ]702 (6) على 01 100رعم 2 101 أععلاء 
0 109]م0 ع0) علاقط 5211 1000م 
2701 1/1162 1101م 02/5 (90) لإأعمام 
١5 5‏ 216 لطتاع) 0غ )ظتاظ 0 
01 لإالألطد!! تعطاكنا؟ انامطغابت عرعللنعمعط 
عغطا بعن101 مز ااتاد ]1 ,لمة لمكا لامة 
“”)" الاعقمة م1 لعمتقامموء لإأمه يونا 
لالأدع ا )مصسماندكت عط الهطد ,ماعرعط 
لاأنامه 50 اامطى 'عطط لمعه لع 1 اععمن 

.002121 عغطا عمدعاع:؟ 0 عأمدظ عط) 


0 
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المادة الثالئة والعشرون 
المنازعات والتحكيم 


أ- أي نزاع ينشا بين الحكومة 
والطرفين يتعلق بتفسير هذه 
الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها 
يحال إلى محاكم جمهورية مصر 
العردية ‏ النختصضة “قضانيا الفضن 
فيه. 


- 


ب- يفصل نهائيا في أي نزاع يثور 
بين أموكو والمؤسسة فيما يتعلق 
بهذه الاتفاقية بطريق التحكيم وبعقد 
هذا التحكيم في باريس ويجرى 
طبقا لقواعد التوفيق والتحكيم 
للغرفة التجارية الدولية. وفي حالة 
عدم وجود نص في هذه القواعد 
لبعض الحالات فإن المحكمين 
يقومون بوضع قواعد السير في 
إجراءات التحكيم. 


ج- ولأي من الطرفين أن يطالب 
بالتحكيم بإخطار الطرف الآخر 
بأنه يرغب في إحالة النزاع إلى 
التحكيم وأن هذا الطرف (ويشار 
إليه فيما يلي بالطرف الأول) قد 
عين محكما يذكر اسمه فى هذا 
الإخطار. وعلى الطرف الآخر 
(ويشار اليه فيما يلي بالطرف 
الثاني) أن يخطر الطرف الأول 
كتابة في خلال خمسة عشر )١5(‏ 
يوما بالمحكم الذي اختاره هو 
أيضا. 


د- إذا لم يقم الطرف الثاني بتعيين 


11 11 1110نم 


12111411011 الزن 215210115 


عطا «مععطاعط وم لأكمة عاألنام5لل لاوم 
طاانلا دعتاعدم عط مد 8110111111 001/7 
1111110 ايك 10 ]16560 
واطا 01 05أناعع لاع 0# 72م1غوع1امم2 
عطا 0) لعسعاعم ع6 [ااقطد ,العررععروم 
.1خ ع021م1260مم2 عط 01 ممم 1لو تناز 

00015 


32 


84000 معع6اعط 28ْأؤلعة عانام كال لإممة .6 


عطا طأاانا رماعع2رمه مز 5026 لمد 
لاالهمة ع6 القط5ة املعميععءهوم أمرعوعمم 
00 6 )لطعة عط .ورمنهماطعة لاط لغ 1غاءة 
0ع لمه ك[طظخط غد لاعط عط القطة 
01 5ع1ئ1 عط طللد ععمولرمعع2 دز 
عط) 01 102)هعازطعثظ 20 (من3 [[ائعده© 
1م00 01 ععطسقط لهدهتأمصعان1 
8 1515955لا10م 20 01 أمعلاء عط) سآ 
,00565 213313ع© 12 و5عأنل]1 عوعط) رز 3206م 
تاعط طقتلطهاوء للقطة 75مغةئزطءم عطا 

١‏ 1 للا0 


لاط 260 1اتما ع6 القطد ممنو تطح عط . 


عطا ما ععلامم عمالائع للأندم ععطاكق 
عطا رعاع؟ ما كاععاء از أقطا لإأعدم وعطاه 
عاك أهقطا 220 مملغهمالطمج مز عاراموتل 
عطا كه ها لعتاعاعم ععاكم مزع تعط) لكوم 
صة 012660مم3 كقط ,(”بعوم إومزل[" 
مز لع لامعل عط القطد عطبر مغو لطم 
51م ععطاأه عط 6.ععلامم 521 
عطا كه ها لعتعاعم علوم إعرعط) 
(13) صعع 1 متطائد .(”اموط لروعع؟ك" 
0[ لإكنوط أذعاط امم [اأهطد ,ونزول 
0غ الطعخ غطا عمال نامعل1 ,عمتاتر 

0م6101 كقط )1 غ3 


5 ]2020111 206 كعمل لإأعموط لموعع5 عط 1 .0 
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محكم على نحو ما سلف ذكرمء ‏ لإإمو إواع عط .لتنوع2201 كن 207 ائطم 
فإنه يحق للطرف الأول أن يقدم عط) 0) لإلممة © غطوم غط) عتتقط الخد 
طلبها إلى محكمة التحكيم بالغر فت ©ط )8‏ 01 22008)لطحخ ‏ 051 )]زنه0) 
التجارية الدولية لتعيين محكم شن 0) 566ع072ن) أه #ءعاسقطن لهمهغمممعام1] 


وعغلى المحكمين الاثنين أن يختارا مبنا ع1 61172105 10معع؟ 2 أالرأمممة3 
0 1 ,2/5 (10) وعا متطالنت ,الفط كتمغون لطم 
محكما ثالثا خلال عشرة )٠١(‏ 0< 2 : 1 
١ 00000‏ طاعتطلا عملالته؟ ,تمندقلطضيةخ لتنط) د اعماعو 
ا الي إن محكمة لعووزوممة عط القطد عمغ)قناتطيم قرط عط 
التحديم بالغرفة التجارية الدولية عطا 01 صملعو تطخ ]0 56نام0) عط برط 
تقوم. بناءع على طلب أي من )2 عع نع ره ) ]0 ععطصسقطن) أهده نأو لمعام[ 
الطرفينء بتعيين المحكم التالث. .25م #عطناء 01 اأوعناوعء عطا 


ه - يجب أن يكون المحكم الثالثت 2 ع أزنامم 26017 )لطرمم لرزط) مطل .اه 
من مواطني دولة غير (ج.نم.ع) عطا مهط) «عطاه لإتأطنامء 3 02 معجتاك 
وغير الولايات المتحدة الأمريكية 5714115 107111151 عط) 06 .4.8.8 
ويجب ان يكون لهذه الدولة /8ز7)نامت 2 20ج 148114م 012 
علاقات «بلوماسية مع كل من 6إإملا 19)1005ع2 عاغأقصو1متل عقط طعتطب 
(جنم.ع.) والولايات المتحدة (1[2/1111 عط لمه 5.ظ.ىم عط طامط 
الأمريكية كما يشترط ألا يكون 512811 200 47158114 017 5141585 
للحكم الثالث مصالح اقتصادية في 011 26©) 12 أ5ع12]617 20101مع» 0م عوط 
أعمال البترول في (ج.م.ع) أو عط) ع0 ظظ.م عط) 2ه ودوعملوبط 
الولايات المتحدة الأمريكية أو لدى 111104 017 51871285 (101111121] 
الاطراف الموقعة على هذه 0أع61 1 2101165 رع 51 عط زمر 
الاتفاقية. 


و- يتعين على الطرفين أن يقدما لهيئة عط) ح) 0معنءاء القطد 065هم عط 1 
التحكيم كافة التسهيلات بما في 12([106©5 [ل[2ه ‏ 80350 7201080)لطنم 
ذلك الدخول إلى مكان عمليات متناء[مماعم عطا ه) ؤ5وععع2 عم1لنااعما) 
الك ل لا : 3 أن ذرك ع06]2121 101 (622)1005م0 
000 تملا 0 20 على ]عم50م عط 108 لعاأدعناوع1 ممأأةلرملما 


ش 0 عط!" .عانامكلل عط) 01 لهسم تاصدعئعل 
رحد السيو وري 3 31 درل نع بينم بزمة أأه السطاعل عه ععمعوطه 
كات أو احكطفه ني طرف عد ن) لم إنحويوم عط أغمن3 القطك صمغمةوتطتة 
أطراف التحكيم إلى منع أو تعطيل عد لطن عغط) ععلصلط 0ن اترعبرعرم 
إجراءات التحكيم في جميع مراحله معنا كاذ ؤ0 الوعه نمه مزع «سلععممم 
ارو في اللا نمتريشله من بمواحلة: 


ز- ولا توقف العمليات أو الأنشطة ع0) .0نناتن 0 ترموتجانعل عط عمتلموءط 6ن 
التي اثارت التحكيم لحين صدور تحط طنلطاك كن1ا9]ا0 0 1010١‏ ]ع0 
قرار أو حكم لصالح أحد الطرفين ع5 701 لم12 تلأانتتناتطنل عط ما ع15؟ معللام 
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وفي حالة صدور قرار أو حكم 08أؤاءعل عط )أمعلاع عط مآ .لعنامتادومءؤزل 
يؤيد حق المدعى في شكياه فإنه ]218امطرمء عط أقطا لم2 أمعمعع: لنديلة 01 
يجوز أن ينص فيه على ما يجبر علهط عط نلق دم [زوالا20م ,لم11 ]دناز كونتا 
الضرر لصالح المدعى. لاقم 25 108لأفكدمع1م تأعناة انا ماعوعطا) 
عطا 04 11002 سا علهم عط بزاع 1مم0:ممد 

1م001 


ح- يجوز تقديم الحكم الصادر إلى أية عط نإهم 0ع7ء0مع؟ 280350 عط هذ ا معصمعل0نة .م 
محكمة مختصة كما يجوز أن يقدم 810108! اناك ْ لاضة ‏ لل لعمعامعء 
إليها طلب لقبول حكم التحكيى 656 'إ502 1122]108مم2 01 10102ل5لزنال 
قضائيا وصدور أمر بتنفيذه حسبما 3[1أءأ0ناز 2 105 تنامن) طأعناك 0) علقم 
3 ؛ 01067 هه 220 لتهلللة عط 01 ععممامعععة 
نضية الاحو ال. 
ع5 /إ202 عققه عطا كة ,الاأعاء1ملمء 01 

ط- يرغب الأطراف في أن تحدد #عمعمعطننا ,أقط) عرأوعل كعلامهم عط ٠١‏ 
القرارات والأحكام موعد! للعمل !ل582 23/205 0مة هوأكتععل ,عنة11م0ءمم2 
كلما كان ذلك مناسيا. ععمدتامصطامء 11 عمل 2 إأزععم5 

1 عع 


ى- تستمر النصوص الخاصة )8ء0ععمع4 ذنط 01 200151585م عط1 .ل 
بالتحكيم في هذه الاتفاقية سارية عناماغمم 5211 مونغهمائطعة 0) عسمتاهاء: 
المفعول على الرغم من انقضاء  )5©‏ ع00108تاىط)0]1/1م ‏ عع 1[ 


الاتفاقية ذاتها. الع ]عع اع لل تلطا 01 2105 لاطعا 
ك- مبادئ حسن النية 2001177111 01 1185 1ط ب 


تقيم الأطراف المتعاقدة علاقاتها فيما 11201085 ؟أعط) 5ط 51802601165 126 
يختص بهذه الاتفاقية على أسس حسن ع5) 08 ]4826670612 خنطا 0غ أععموع2 طغابنا 
النية وسلامة القصد. وبالنسبة .12141 000ع 20د 0/111ال0ه0ع 0 و5عأماعمالئم 
لاختلاف جنسيات الأطراف فإنه )(ع5ع]011 #أعطا ]للامعع2 مم1[ عماكعله1” 
يتعين بالنسبة للتحكيم أن يجرى تنفيذ ‏ أعنا5 101 ألعلععرع 4 خلطا ,ؤ5ة 221002111 
هذه الاتفاقية وتفسيرها وتطبيقها وفقا 2110 اعء11ه معلالع 66 [أقطذ5 100غهالطتة 
للمبادئن القانونية المشتركة في 18 1140[مم2 200 لعاع؟معاما1 عط الهمة 
(ج.م.ع.)2 والولايات المتحدة /1210 04 5ع1م1261م طاابنا /[ةته21م 
الأمريكية وفي حالة عدم وجود هذه 56 0هه ط.كلله عط) 0) ممصم 
المبادئ المشتركة فإن ذلك يجرى 320 4 35118112م 017 5141155 باط 1 الدالا 
وفقا للمبادئ القانونية المتعارف عليها 60121007 أعلاة 01 266ع256 عط0] 1[ 
في الشعوب المتمدينة عموما بما في ع8) طأأللا '(ا]1م81011م0ه هط معط عاماعماءم 
ذلك المبادئ القانونية التى طبقتها 160801260 '([205221 12080 1ه 5عأم امم 
المحاكم الدولية. ' 5651 7[ كلروللهم ‏ ل0ع2 تح بإط 
مععط علاقط طعتطت عذمط) عمتلساءما 

.كا قلاط 11 تدده لح متتعام1 بلط لع امم 
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المادة الرابعة والعشرون 
الوضع القانوني الأطراف 


الحقوق والواجبات والالتزامات 
والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة 


اضيء ويخ ل اال اس 


منفصلة ولا 


وغير تضامنية 


4111011 177 
514115 01" 115 


220 25مندع لأطه ,كع ل نال ,كغطاوكء ع1 .4 
لمة ')8)02 01 أععمدعء؟ ص1 وعغ1)1[تطة1! 
لوععلع5 عط القطد 1قع70ناعزعط 1100م 
8 )1 زع الاعع1أمء 01 الرأمز )20 220 


جماعية حيث أنه من المفهوم أن ]70©17ء26ع8م لطا أقط)ا ل6)000ئمعلمنا 
هذه الاتفاقية لا يجوز أن تفسر 235  025]50601‏ 6ط امم [1[هط5 
على أنها تؤدى إلى قيام شركة 01  3550612]108‏ 318 128]نا]])0015© 
أشخاص أو شركة مساهمة. 20111 


تخضع أموكو لقوانين الولايات 


الأساسية وملكية أسهم رأس مالها 
وحقوق ملكيتها وأسهم راأسمال 


ب عطا ما أععءزطنو ع5 [لاقطد 8810000 . 
المتحدة الأمريكية فيما يتعلق “[0 518115 (171111[] عط 1ه وباج[ 
بكيانها القانوني أو تأسيسها [9عج16 105 ع0للعدوء: خ1181104له 
وتنظيمها وعقد تأسيسها ولائحتها ,01823112801028 ,601562]108 01 5]3]05 


78 ألامطع مقط ,وندعها-لاط مه تعأتدتاء 
01 5ع5131 410005 .ملتطورع لاه 


أموكو الموجودة بأكملها في ل1ع2 لاأعتنامء ع5 طعتطط مامه 
الخارج لا يجوز تداولها ولا يجوز 10 2680012516 56 201 [لقطة 201020 
تقديمها للاكتتاب العام في [ع2ع01 ع6 206 52211 300 .8.]].ى عط 
(ج.م.ع) ولا تخضع لرسوم 55211 205 095نامءكطنا5 عزاطنام 101 


الدمغة على أسهم رأس المال كما 
تعفي أموكو من تطبيق أحكام 


1 3) ملصهاد عطا 0غ امع زطتناد عط لإعط 
عط آ[آقط5 8321000 .د5عققط5 [21ألمةء 


القانئون رقم 5 لسنه ١964‏ 0 1122]108[مم2 عط رره12 لعاممرععرء 
وتعديلاته. 35 1954 01 26 .110 317[ 
المادة الخامسة والعشرون 41211011 
المقاولون المحليون والمواد 0 001711401015 41 )1.0 
المصنوعة محليا 1015© 214001014 :41:1 )1.0 
00 0 إن لالاءانا 


عوههء عط 35 ,251710000 01 1000م 
قط 15ماع2 ممه اتعغط 320 ,عط /ا712 


يجب على أموكو ورودوكو.ء حسب 

الأحوال ومقاوليهما مراعاة ما يلي: 
مادامت اسعار هم ودرجة أدائهم 
متمائلة مع الأسعار ودرجة الأداء 


كن 15مأع مادم أنعه! ما لإأأمرواقم 01726 .32 
ععتوم نواعم لمن حععتم "لعط) حن عرم!ا 
س0 عاضا طالد عاطفتدمطرمه ‏ عيح 


الفصل السادس: عقود الامتياز 
السائدة دولياء وعلى أية حال فان 
أموكو ورودوكوء. مع عدم الإخلال 
بالجملة السابقة» تستثنيان من نص 
القرار الجمهوري رقم ١١١5‏ 
لسنه ١97١‏ وتعديلاته. 


ذه اعظاة الأنسلنة البرك المسطكوهة 
محليا “كذ . المعدات. :والآلات 
والسلع الاستهلاكية مادامت 
متساوية من ناحية الجودة ومواعيد 
التسليم “مع " المواد ١‏ ا:والفعدات 
والآلات والسلعم الاستهلاكية 
المتوافرة دولياء ومع ذلك فانه 
يجوز استيراك: . المؤاد . “والمتغدانت 
والألات والسلعم الاستهلاكية 
للتملياكه التي شخر طحن هذه 
الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية 
تسليم مقر عمليات أموكو 
ورودوكو في (ج.م.ع.) تزيد 
داكت كن عشرة ).فى 'المانة 
عن سعر هذه الأشياء قبل إضافة 
الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة 
الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة 
مصاريف النقل والتأمين. 


المادة السادسة والعشرون 
النص العربي 


النص العربي ليذه الاتفاقية الذي ترجم 
عن النص الإنجليزي هو المرجع في 
تفسير «قدلة.الالفاقية . وان يليا ووشترظط 
مع ذلك أنه في حاله الالتجاء إلى أي 
تحكيم بين المؤسسة وأموكو وفقا لما 
هو وارد بهذه الاتفاقية فان النص 
الإنجليزي يستعمل أيضا لتفسير هذه 
الاتفاقية وتأويلها. 


لد 511000 .عع ممم زعم انه كعمارم 
0 اعأء زطناو ,تعلاعطوط [ااقطدو 1110000آ1 
لعأمترعءء ع5 ,ععلعامء5 ومللعءع:م عطا 
ألوهمعلزوع:5 01 5م101/1510م عط8) ج10 

.26 كة 1961 0 1203 .10آ١‏ عععععل 


لاللوء !10‏ 10 ععتعبع]عم م17 .ا 
1م ناوه ,2211215 1132101112150 
50 5ع2216الاكممء 220 لإتعملطع 12 
01 علزل لمة 12للدننو عتعطا 5ه عمه1 
/52210211عام1 ما أجناوء عنه نكرع 1 زاع0 
1م لالع ,2226651215 212112614 
.05125125 320 الاإرزعملطعدم1 
11211315 طعناة اع لاع نان 11 
220 112111 601018111 
101 ل0عا تمصا ع6 لاهمم 5ع261لتتاكصممء 
11 “ع0 الاعععط 0غ2010116م0ه 121015عم0 
)2 كطاعاز طعباد 01 ع272م لوء10[ عط 
21105ظ2 01 5م 
201 15 ...ىم مز ع625 ع108أ12ءم0 
تقل معطعتط امع ععم (10) معا صوطا 
5 01160م122 عند 04 ععلكرم عطا 
21161 ألاط ,ؤ5ع1)نال كلزاماكله عرمأعط 
5 155111231166 23110 01163]1017م13285] 
.00 وعع6 عنما 


1[ 1111نم 
111 )1ظ1خفك1م4 


11 ع8 عم قلطا 01 روأوزعء/ عأطوعرة ع1 
1غ 1010 260 امون وععط حقط اعتطنا 
مز م) لعجرعقعء عط الفط ,مملونء؟؟ اوتاعصط 
كلطا 1185]ع1م12]61 01 002510118 
8 أقطا ,كعلاع الام .1010م :ا اتعمرععيع هم 
ماع15 2111120101 01 عاأنامولل 0 
ماع 434000 لمه 80520 ورمع اع 
لعكن عط كله القطد «مزكرع؛ طوااعمظ معطا 
ع6 ]ع لل عأ أ 1م111 01 علا تأكدمه 10 
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المادة الثلاثون 
اعتماد حكومة (ج.م.ع) للاتفاقية 


لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من 
أطرافها ما لم يصدر قانون يخول 
لوزير البترول التوقيع على هذه 
الاتفاقية ويضفي على المواد الثالثة 
والرابعة والسادسة والسابعة والثانية 
عشر والتالثة عشر والسابعة عشر 
والثامنة عشر والعشرين والواحدة 
والعشرين والتالثة والعشرين والرابعة 
والعشرين والخامسة والعشرين من 
هذه الاتفاقية كامل قوم القانون وأثره 


6 المصرية العامة للبترول 
عنها: 100 
شركة أموكو للزيت مصر 

عنها: 5101 


4111011 
11خ 1111 412211014101 
)2 


8للصط عط أمم القطة العررعععم ذنطل' 
ه 7155لا مأعقعط 1165م عط 01 1م30 مممنا 
01 “7عا15م1/1 عطا عصزجرمطانسج باد[ 
دعنك 0غ طالدء/171 [ورعدتل8 لمة مسنعامئعمط 
وعاء نم عداللازع 220 اترعرمععروم لزدد 
1ا/ا23 ,111 ,11 ,1/11 ,1لا ,1/7 ,111 
للظم اا[ ,[21!1 2 21 3 ,6010/111ز 
20 م1016 [لأن؟ اأمعلمععمع م كنطا 01 2261 
222 ع70128داكط)( 06م ادو[ 01 أععمل]ء 
لقاا111 801 ليقت اه 
اعاعم 0012 ع8 لاط لعنا155 15 ,01ا111 1226© 

.آم عط 01 ذ5ع ناته اناد 


املاعط 01 عتالطنامع] طوىم 

ال او ع ا 8 
000 للزناء أ مراع لوتعمع9) ونام لعا 
ول و ا ام و ا 8177 

تنوم 007 011 أمبروظ معمددم 

1 


2 ع 
7 
كد 7 
مآ م 3 
رن 
5 ب 
4 5 
: 2 5 
ل 0 . 
١‏ . 0 
0 
1 
3 
1 هلام 
23 3 
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5 
20 مجه 
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المبحث الثالث 
عقد البوت 


المطلب الأول 
خصائص مشروعات '"البوت" "1001 


أولا- المصطلحات 
.١‏ أنواع عقود "البوت" 


يقصد بمصطلح 'مشروعات البوت"؛ مشروعات البنية الأساسية العامة الممولة من القطاع الخاص 
بنظام "البوت" 8.0.1. ويُقصد بكلمة "بوت" '8.0.1» اختصارا "البناء والتشغيل ونقل الملكية" 
5167 2001 ,20061306 ,11ذنا8. ويوصف المشروع بأنه مشروع 'للبناء والتشغيل ونقل 
الملكية" (بوت '8001) عندما تختار الحكومة المضيفة كيانا ما من القطاع الخاص لتمويل وبناء 
مرفق :أساسئى؛:وتعطئ“ ذلك الكيان حق, تشغيل المزفق علئ أسامن تجارى لفثرة معينة تنتقل ملكية 
المرفق بعد انقضائها إلى الحكومة. وذلك مقابل الحصول على حق فرض رسوم وأعباء أخرى 
على المنتفعين به. 


ومن الخطأ تصور وجود صيغة واحدة أو نموذج واحد لما يعرف باسم 'مشروع البوت" إذ أن 
هناك تنويعات عدة للنموذج الموضح أعلاه. ومن ذلكء مثلاء أن يمتلك الكيان الخاص المرفق إلى 
أن تنتقل ملكيته إلى الحكومة المضيفة. وعندئذ يوصف المشروع بأنه مشروع اللبناء والامتلاك 
والتشغيل ونقل الملكية" (806001). وقد يمتلك الكيان الخاص المرفق وأصوله بصفة دائمة ولا 
يلتزم بإعادة ملكيتها إلى الحكومة المضيفة» وفي هذه الحالة يوصف المشروع بأنه مشروع "بو" 
0؛ أي مشروع 'للبناء والتشغيل والتملك" 0010/1 280 ,672]6م0) ,10أناظ. 


ومن الصيغ الاخرى لمشروعات "البوت" .مشروعات "البناء والاستئجار والتشغيل ونقل الملكية" 
(81807)» أو "البناء والاكتراء والتشغيل ونقل الملكية" (81.07): حيث يتعين على الكيان 
الخاصء علاوة على الالتزامات وغيرها من الشروط المعتادة في مشروعات 'بوت". أن يؤجر 
الأصول المادية التى يشغلها المرفق طوال مدة الاتفاق. وفي بعض المشروعاتء» مثل مشروعات 
'البناء ونقل الملكية والتشغيل" (870)؛ يرد نص صريح على أن المرفق الأساسى يصبح ملكا 
للحكومة المضيفة فور إنجازه مع منح شركة المشروع حق تشغيله لفترة معينة. 


وثئمة ترئيب ممائل هو ب صيبغة "الن لتنصميم والبناء والتمويل وا لد لتشغيل" (2)12810 وهو 35 يفضي هو 
الاخر بأن يصبح المرفق الساسي ملكا للقطاع الخاص ويضطلع فيه القطاع بمسئولية إضافية عن 
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وهناك أيضا ترتيبيات تقضي بتسليم مرافق أساسية قائمة بالفعل إلى كيانات خاصة تتولى أمر 
تحديثها أو تجديدها ثم تشغيلها وصيانتها إما بصفة دائمة أو لفترة معلومة من الزمن. وفي حالة 
امتلاك الكيان الخاص للمرفق الأساسي» تستخدم صيغة "التجديد والتشغيل والنقل" 5079 أو 
صيغة "التحديث والتشغيل والنقل" (374001)؛ أما في حالة عدم امتلاك الكيان الخاص للمرفق 
الأساسي» فتستخدم صيغة "التجديد والامتلاك والتشغيل" (1000) أو صيغة "التحديث والامتلاك 
والتشغيل" (81000). 


ويُشار إلى جميع أنواع عقود "البوت" اختصارا باسم "البوت". وفيما يلي جدول يبين أنواع هذه 
العقود واختصاراتها باللغة الانجليزية: 


501 البناء والتشغيل ونقل الملكية‎ .١ 
12001 البناء والامتلاك والتشغيل ونقل الملكية‎ .” 
200 النباء والامتلاك والتشغيل‎ ." 
البناء والتأجير ونقل الملكية آا8‎ .5 
21001 ه. النباء والتاجير والتشغيل ونقل الملكية‎ 
٠10 النباء والاستئجار والتشغيل ونقل الملكية‎ .5 
2551 البناء والاستثمار ونقل الملكية‎ ."” 
210 البناء ونقل الملكية والتشغيل‎ .65 
1100 التحديث والامتلاك والتشغيل‎ .4 
110 التحديث والتشغيل ونقل الملكية‎ . ٠ 
التجديد والامتلاك والتشغيل 00ظ]‎ . ١ 
201 التجديد والتشغيل ونقل الملكية‎ ."* 
2012 البناء والتشغيل والتجديد‎ . ١" 
1210 التصميم والبناء والتمويل والتشغيل‎ .١ 


". 'عقد المشروع' 28361126124 4ع71:0[6 والعبارات ذات الصلة 


يقصد بعبارة "عقد المشروع" ]2866611168 ]050[60.» الاتفاق بين الحكومنة المضيفة والكيان 
الخاص أو الكيانات الخاصة التى يقع عليها اختيار الحكومة المضيفة لتنفيذ المسشروع؛ وينص 
"عقد المشروع" على شروط بناء أو تحديث المرفق الأساسي العام وتشغيله وصيانته. 


ويشير تعبير 'رعاة المشروع" 50025015 إلى مجموعة الشركات التى تقدم اقتراحا أو عطاء 
مشتركا لإنشاء مشروع من مشروعات البنية الأساسية وتوافق على تنفيذه بالاشتراك فيما بينها إذا 
أرست الحكومة المضيفة 8017617212614 1056 المشروع عليها. 


وتستخدم عبارة "اتحاد المشر وع" 017ا001501]1 أ0ع[20م للإشارة إلى مشروع برأسمال مشترك 
لا يخضع للنظام القانوني للشركات 7611110156 01111( 01116017012]60ا ينشئه "رعاة المشروع"' 
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لغرض خاص هو تنفيذ المشروع. وذلك عندما لا تقتضي قوانين البلد المضيف إنشاء كيان قانوني 
مستقل لهذا الغرض بالذات. 


وتستخدم عبارة 'شركة المشروع" '0120821© 060[601 للإشارة إلى الكيان القانوني المستقل الذى 
يدن 1 رعاة أل 03 وع لتنفيده. 


"'. "الامتياز" 01126551013© والمصطلحات ذات الصلة 


عند الإشارة إلى مشروعات البنية الأساسية ذات التمويل الخاص. تستخدم تعبيرات مثل "امتياز" 
8 » أو "اسستغلال" 423061156: أو "تر خيص" 1106056: أو 'تفويض" 
10 . وفي بعض القوانين الوطنيةء ولاسيما القوانين المنتمية الى تقاليد القانون 
المدنى. يشار إلى بعض أنواع مشروعات البنية الأساسية ذات التمويل الخاص بمفاهيم قانونية 
معينة مثل "امتياز أشغال عامة" 00655108© 7/0115 6112نام أو "امتياز خدمات عامة" ع11انام 
0610 5627/126. وتنظم هذه المفاهيم أحكام مفصلة تشكل جزءا من مجموعة قوانين 
محددة يشار إليها عادة باسم "القانون الإدارى" /1938 20501015152]196. بِيْد أنه في قوانين وطنية 
أخرى لا تخضع مشروعات البنية الأساسية ذات التمويل الخاص لمجموعة قوانين منفصلة بل 
تتناولها قواعد تنظم مجال النشاط الذي يندرج المشروع في إطاره. 


وتُستخدم كلمة "امتياز" 0000655105 للإشارة عموما إلى الحق الذي يُمنح لشركة المشروع أو 
به أو بما ينتجه مز خدمات أو سلع. 


ويُشْتكدم تعبير "عقد الامتياز" غ060ع766ع2 2000655108 في بعض النظم القانونية للإشارة إلى 
الاتفاق بين الحكومة المضيفة وشركة المشروح أو اتحاد المشروع؛ الذي ينص على شروط تنفيذ 


ويرتبط بذلك المصطلح؛ تعبير "الممنوح له الامتياز" © الذى يستخدم كثيرا 
للاشارة إلى الكيان الخاص الذي يُمنح الامتياز من قبل الحكومة المضيفة» وهذا المصطلح مرادف 
لمصطلح 'شركة المشروع 0104© ]20م أو "اتحاد المشروع" )002501 اع [010: 


؛. الحكو مة المضيفة 8017:6122 1054 والتعبيرات ذات الصلة 
بوجه عام» يستخدم تعبير "الحكومة المضيفة" :8016785760 8051 للإشارة إلى السلطة الوطنية 


أو الإقليمية أو المحلية التي تتولى المسئولية العامة عن المشروع والتي يمنح المشروع بالنيابة 
01 


الفصل السادس: عقد الامتياز 


ويستخدم مصطلح "جهة الاشتراء" /إ16]ا6 0200105188 للإشارة إلى الجهاز أو الهيئة أو الشخص 

المسئول في داخل الحكومة المضيفة» الذي يضطلع بالمسئولية عن اختيار رعاة المشروع 
وإرسائه عليهم. وتبعا للنظام المطبق في البلد المضيفء يمكن أن يشترك أكثر من جهاز أو هيئة 
أو شخص مسئول في عملية الاختيار والإجراءات ذات الصلة الى تفتني إلى إرساء المشروع. 


ويستخدم تعبير "الهيئة التنظيمية" ل60401 5681113601 للإشارة إلى الجهاز الحكومي أو الكيان 
الحكومي أو أي هيئة يتثنئها القاذون» ويعهد إليها بسلطة إقرار القواحد واللوائح التى تنظم تشغيل 
المرفق الأاساسي. وفي بعض البلدان» تؤول هذه السلطة إلى جهة الاشتراء ذاتها. 


ه. المقرضون 1©20615 والمؤسسات المالية الدولية 


تستخدم كلمة "المقرضون" 1620655 للإشارة إلى الكيانات المالية العامة أو الخاصة التي تنح 
فروضا لتنفيذ المشروع. 


وتستخدم عبارة "المؤسسات المالية الدولية" 125)1]1101015 112212131 126522110221 للإشارة 
إلى المنظمات الدولية الحكومية التي قد تقدم أموالا أو ضمانات مالية من أجل تنفيذ مشروعات 
إنمائية. 


5. عقد تسليم المفتاح 0202©1© '(ع111:21) 


يتسخدم مصطلح "عفد تسليم المفتاح" 00815204 لإع101211) للإشارة إلى عقد بناء يُستخدم بمقتضاه 
مقاول وحيد للوفاء بجميع الالتزامات التي يقتضيها إنجاز كافة الأشغال؛ أي نقل التكنولوجياء 
وتقديم التصميمات؛ وتوفير المعدات؛ والوفاء بسائر التزامات البناء (مثتل أعمال الهندسة المدنية 
والتشييد). 


ثانيا- نشوء فكرة مشروعات البوت وتطورها' 


جرت العادة أن تتولى الدولة أو أجهزتها بناء وتشغيل المرافق الأساسية التي يستخدمها الجمهور 
عامة؛ أو التي توفر لذلك الجمهور سلعا معينة. . وكثيرا ما ينظر إلى الكيانات التي تشغل مرافق 
أساسية عامة على أنها كيانات توفر "منافع عامة" أو "خدمات عامة".: وإن كان مفهوم 'المنافع 
العامة" أو "الخدمات العامة' ' قد تطور على مر الزمن ويختلف اختلافا بيئًا من دولة إلى أخرى. 

ففي بعض البلدان ظلت معظم أنواع الهياكل الأساسية مندرجة في عداد مسئوليات القطاع العام 
في المقام الأول؛ في حين أنه في عدد آخر من البلدان سمح لكيانات خاصة بأن تستثمر في هياكل 
أساسية ذات صلة ببعض أنواع "الخدمات العامة" أو "المنافع العامة". وحيتث يرخص للقطاع 


1 ,30 .الاهآ 120 [208 لمع 191 هه وماأككتصصرهن) آنا ,لممعصع0- لزإموئعوعع؟ عط أن أرموعظه 
معط توععع12 18 ,0.1ل011.9/438/40)/م ,1997 إه/8 12-30 ,وممعزلا بومتووعد 
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الخاص بالاستثمار في الهياكل الأساسيةء قد يقتضي الأمر استصدار ترخيص بذلك يسمى أحيانا 
93 ترخيصا"' ' أو "تصريحا"' ' أو "امتيازا". 


وفي أثناء القرن التاسع عد عشر أجرى القطاع الخاص استثمارات ضخمة في الهياكل الأساسية 
والمنافع العامة لكثير من البلدان بمقتضي أنواع مختلفة من الامتيازات. وفي البداية» تولى القطاع 
الخاص أمر انشاء جانب كبير من السكك الحديدة في العالم ومن شبكات الكهرباء والمواصلات 
السلكية واللاسلكية. وفي بعض البلدان» منح أصحاب الامتيازات حقوقا قاصرة عليهم لإنشاء 
المرافق الأساسية وتشغيلهاء ولإقرار قواعد استخدامها من قبل الجمهورء في حين أنه في بلدان 
أخرى احتفظت الدولة لنفسها بشكل ما من أشكال المراقبة التنظيمية في هذا الصدد. 


وسجل الاستثمار الخاص في الهياكل الأساسية هبوطا هاما أثناء القرن العشرين عندما كان تنفيذ 
المشروعات الضخمة تضطلع بالجانب الأكبر منه كيانات حكومية وتموله أموال عامة أو قروض 
يُحصل عليها من مصارف وطنية أو أجنبية أو من مؤسسات مالية دولية. وفي بعض البلدان؛ 
اقترن هذا الاتجاه بتوسع في مفهومي "الخدمات العامة" و"المنافع العامة" بحيث شملا عددًا من 
الأنشطة التي كانت حتى ذاك الحين تنفذ بمعرفة القطاع الخاص. وكثيرا ما كانت الحكومات 
الوطنية تئشيء كيانات حكومية خاصة وتمنحها امتيازات قصرية داخل حدود أقاليم معينة. 


وحدث في السنوات الأخير تطور آخر عندما أدت قيود الميزانية والقيود المالية التي واجهها 
القطاع العام في البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو كلتيهما - أدت بعدد من الدول إلى استحداث 
بدائل للتمويل العام من أجل تلبية الطلب المتزايد على مشروعات الهياكل الأساسية. وعلى نحو 
متزايد. يلجأ إلى التمويل من القطاع الخاص في إنشاء الهياكل الأساسية العامة بحيث أصبح ذلك 
التمويل في بعض البلدان جزءا لا يتجزأ من البرامج الحكومية لتحديث الهياكل الأساسية 
وتوسيعها. واستحدثت صيغ متنوعة من الترتيبات البديلة لإنشاء الهياكل الأساسية؛ تتراوح بين 
معاملات تقضي بقيام كيانات خاصة ببناء وتشغيل المرفق الأساسي لفترة متفق عليها ثم تنقل 
ملكيته إلى الحكومة. وبين مواقف يكون فيها المرفق الأساسي ملكا للقطاع الخاص الذي يتولى 
أيضا أمر تشغيله. 


ومن شأن ضخامة مشروعات الهياكل الأساسية الحديثة وتعقد تقنيات تمويلها وتعدد الأطراف 
المشتركة فيها أن تجعل تلك المشروعات أشد تعقيدا من المشروعات التقليدية للهياكل الأساسية 
ذات التمويل الخاص. وعادة ما ثنشأ مشروعات الهياكل الأساسية الحديثة ذات التمويل الخاص 
بموجب أسلوب يعرف بأسلوب 'تمويل المشروع". 
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ثالثا- مفهوم تمويل المشروع' 


"تمويل المشروع" هو أسلوب للتمويل يقضي بأن يكفل الدخل الذي يدره المشروع تسديد القروض 
التي يحصل عليها المقترض من أجل تنفيذ المشروع بدلا من أن تكفله ضمانات أخرى يقدمها او 
يحصل عليها رعاة المشروع. ولهذه الغاية» فإن اصول المشروع ودخله؛ والحقوق والالتزامات 
المتعلقة بالمشروع تقدر على حدة وتفصل فصلا تاما عن أصول رعاة المشروع. وبالنظر إلى أن 
الضمانات أو الكفالات الشخصية التي يقدمها رعاة المشروع لا تلعبء. إن لعبت,. إلا دورا 
محدوداء فإن "تمويل المشروع" يوصف بأنه تمويل "لا رجوع فيه" أو 'ليس فيه سوى رجوع 
محدود”". 


وعادة ما يمثل رأسمال الدين المصدر الرئيس لتمويل مشروعات الهياكل الأساسية التي تنفذ 
بأسلوب تمويل المشروع. ويجري الحصول على رأس المال هذا في الأسواق المالية وعلى 
الأخص بواسطة قروض تمنحها مصارف تجارية لرعاة المشروع أو لشركة المشروع؛ نمودجيا 
باستخدام أموال ناشئة من عمليات إيداع قصير الأجل أو متوسط الأجل تدفع تلك المصارف فوائد 
عنها بأسعار فائدة متغيرة. وبناء على ذلك فإن القتروضص التي تمنحها المصارف التجارية تخضع 
هي الأخرى لأسعار فائدة متغيرة وعادة ما يكون أجل استحقاقها أقصر من فترة المشروع. 
والمخاطر التي يتعرض لها المقرضون في نظام 'تمويل المشروع' تكون أكبر كثيرا من المخاطر 
مشروعات الهياكل الابناسية عيث يندر أن تغطى القيمة الضمانية للأصول المادية للمشروع 
سين تحويل تلك الاضول فيها الى أمو ال «تقدية: لذلك. فإن المقرضبيق ثادوا ما يكونيون غلبن 
استعداد لأوظيفت ال الكبيرة التي تحتاجها مشروعات الهياكل الأساسية ولاه إلى م0 
مشروعات الهياكل الأساسية على حادس :ضح ند عتم في لتقا الأول على التدفق النقدي 
للمشروع وعلى أصوله. مع إمكانية الرجوع إلى شركة المشروع.ء ولكنه يقلل في الوقت نفسه من 
المخاطر التي يتعرض لها المقرضون بالاستعانة بعدد من ترتيبات الضمان المساندة أو الثانوية 
وبوسائل أخرى لدع الائتمان تقدمها الحكومة المضيفة ورعاة المشروع والمشترون وغيرهم من 
الأطراف الثالثة التي يعنيها الأمر. 


وعلاوة على الدين» يوفر رأس المال لمشروعات الهياكل الأساسية أيضا في شكل أسهم. ويُحصل 
على رأس المال السهمي في المقام الأول من رعاة المشروع وغيرهم من المستثمرين الأفراد 
الذين تهمهم المساهمة في شركة المشروع. ومن جهة أخرىء. فإن رأس المال السهمي هذا لا 
يمثل عامة سوى جزء من التكلفة الإجمالية لمشروع الهياكل الأساسية. ولكي يستطيع رعاة 
المشروع والمستثمرون الأفراد فيه الحصول على قروض تجارية أو الوصول إلى مصادر تمويل 
أخرى تمكنهم من تلبية احتياجات المشروع من رؤوس الأموال؛ يتعين عليهم أن يعرضوا على 
المقرضين وغيرهم من مقدمي رأس المال الأسبقية في الدفع ومن ثم قبولهم ألا يتفاضوا فوائد عن 
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استثمارتهم الخاصة إلا بعد غيرهم من موفري رؤوس الاموال. وبذلك يتحمل رعاة المشروع؛ 
بوصفهم المروجين الرئيسيين له أكبر قدر من المخاطر المالية. وفي الوقت نفسه فإن رعاة 
المشروع يؤول اليهم أكبر نصيب من أرباح المشرو حالما يتم دفع الاستثمارات الأولية. 

3 يدم دقع 


ويمكن أن تشمل مصادر تكميلية أخرى لرأس المال السهمي أموالا استثمارية وغير ذلك مما 
يعرف ب"المستثمرين المؤسسين". مثل شركات التأمين» وصناديق الاستثمار الجماعلية» 
وصناديق معاشات التقاعد. وهذه المؤسسات يكون لديها عادة مبالغ كبيرة متاحة للاستثمار طويل 
الأجل ويمكن أن تشكل مصدرا هاما من المصادر الإضافية لرؤوس أموال مشروعات الهياكل 
الأساسية. وقد تقدخ تراس الال في شكل ذين: أوافي شكل مستاهعة في رلين الحبال عن ادل 
صناديق الاستثمار. وعادة ما لا يشترك المستثمرون المؤسسين إلا على هذا النحو في إنشاء 
المشروع أو في تشغيل المرفق. و ىَ الأسباب الرئيسة التي تدفعهم إلى قبول الجداطنة التي 
ينطوى عليها تقديم رأس المال إلى مشروعات الهياكل الأساسية بالأسيل فى د تحقيق أرباح 
والحرص على تنويع الاستثمار. 


رابعا- طبيعة وخصائص مشروعات البوت' 


تتسم مشروعات البوت. بطبيعتها. بالتعقيد بسبب تعدد الأطراف المشتركة فيها وما يناظرها من 
تعدد العقود التي يتم إبرامها في إطارها والتي تتداخل بعضها مع بعض. وعلاوة على ذلك؛» يعتمد 
كل طرف ليس فحسب على أداء الطرف الآخر في العقدء لكن أيضا على أداء كل الأطراف 
الشركة ذي المشو و وتطلت فشر و عاك لوبت من كل الاطراف إشواء المتفذة للمشووع 'ز 
اتحاد الشركات) الراعية للمشروع أقل بكثير من تلك التي تهدد الأطراف المساهمة بالمال في 
تنفيذ المشروع. 


وفيما يلي أهم ما يميز مشروعات البوت: 


.١‏ يتعلق المشروع بتشغيل مرفق من مرافق البنية الأساسية العامة 
؟. يصمم القطاع الخاص المرفق ويبنيه ويمول إنشاءه ويتولى صيانته طوال فترة تمتد 
غالبا من ٠١‏ الى "٠١‏ عاما. ويْشار إلى هذه الفترة باسم 'فترة الامتياز" 076551017© 
104مم. وعادة:. يتم نقل ملكية المشروع في نهاية فترة الامتياز إلى الحكومة. 
". يعتبر مشروع البوت نوعا من 'تمويل المشروعات" 112212118 أع010[6. ومن ثم 
تنطبق عليه كل خصائص تمويل المشروعاتء, وأبرزها ما يلي: 
أ. تنظر الجهات التي تقدم القروض لتمويل المشروع, أساساء إلى العائد الذي 
سيتم الحصول عليه منه بوصفه المصدر الرئيس لسداد ديون القروض التي 
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تقدمها لتنفيذه. ومن ثمء ينبني تقييمهم الائتماني ليس على الجدارة الائتمانية 
للجهة المقترضة وإنما على الربح المتوقع أن يدره المشروع. 

ب. ينحصر الضمان الذي تعتمد عليه جهات التمويل بدرجة كبيرة في أصول 

المشروع. ومن ثمء يُشار غالبا إلى تمويل المشروع باسم التمويل بدون 

رجوع على المدين" 110226128 0156امء16 20 أو "التمويل مع فرص 
محدودة للرجوع على المدين" 19103120158 165010166 لعائط1] لأن 
المقرضين لا تكون أمامهم سوى فرص محدودة للرجوع بمطالبهم على 

المقترضين. 

يغلب على نظم تمويل المشروع طابع التعقد والتشابك.» ومن ثمء توزع 

المخاطر على مختلف الأطراف؛ ويتحمل تبعة كل مخاطرة, عادةق الطرف 

الذي يمكنه التحكم فيها أو التعامل معها بشكل أكثر كفاءة وأقل كلفة. 

5. بمجرد تحديد المخاطرء وتقييم احتمال حدوثهاء وتحديد وأثرها على المشروع؛ يجب 
على الشركة الراعية للمشروع توزيع المخاطر. وتتمثل البدائل المتاحة أمامها في 
استيعاب المخاطر بنفسهاء أو تحميلها للغير (مثل. شركات التأمين)» أو توزيعها بين 
المقاولين وجهات التمويل. ورغم ذلك؛ ينبغي أن يكون كل طرف مشارك في المشروع 
راضيا عن المخاطرة التي سيتحملها. 
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خامسا- أطراف مشروع البوت' 
.١‏ الحكومة المضيفة 111311111 1105 أو الجهاز الحكومي المختص 


لعدد من الأسباب؛ تلعب الحكومة المضيفة دور! حاسما في تنفيذ مشروعات الهياكل الأساسية 
ذات التمويل الخاص. فالحكومة هي التي تتولى عادة أمر تحديد المشروع وفقا لسياساتها الخاصة 
في مجال تنمية الهياكل الأساسيةء وإقرار المواصفاتء وإدارة العملية التي تفضي إلى اختيار 
رعاة المشروع. وفضلا عن ذلك فإن الحكومة المضيفة قد تجد من الضروريء طوال حياة 
المشروع؛ توفير أشكال شتى من الدعم - التشريعي والإداري والتنظيميء والمالي في بعصض 
الأحيان - لضمان أن يتم بناء الهيكل اي ل د واخير! فإنه في 
مشروع نموذجى اللبناء والتشغيل ونقل الملكية", تصبح الحكومية المضيفة مالكة المرفق في نهاية 
المطاف. 


ولدى الحكومة المضيفة اهتمام مشروع بضمان حسن تنفيذ المشروع ووفاء أشغال البناء 
بالمواصفات المطلوبة. لذلك» كثيرا ما تنص القوانين الوطنية بقدر من التفصيل على حق الحكومة 
في مناصب ووزارت مختلفة وتقتضي مستوى ملائما من التنسيق فيما بينهم. ولهذه الغاية؛ 
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وجدت بعض البلدان أن من المفيد تعيين وكالة أو لجنة محددة؛ أو مسئول معينء وتفويضها سلطة 


كذلك فإن الحكومة المضيفة يهمها ان تتسلم هيكلا أساسيا رفيع مستوى الجودة يعود بالنفع على 
الاقتصاد الوطنى بتوفير السلع الضرورية (مثل الكهرباء أو الغاز) أو الخدمات (مشل معالجة 
المياه أو التخلص من النفايات) أو تيسير النقل والتجارة (مثل الموانئ والطرق والانفاق). 
وبالإضافة إلى ذلك قد يهم الحكومة أن توجد فرص عمل للسكان المحليين أو أن تحصل على 
تكنولوجيا متقدمة ذات صلة بالمشروع. وكثيرا ما يرد ذكر هذه الأهداف في النصوص التشريعية 
ذات الصلة في أحكام تتعلق بنقل التكنولوجيا أو بإعطاء الأسبقية للشركات التى تتعهد باس تخدام 
عاملين محليين. 


وثمة هدف آخر يمكن أن تسعى الحكومة المضيفة إلى تحقيقه» ألا وهو التوصل إلى إدارة أكفأً 
للهياكل الأساسية العامة؛ نظر! للاعتقاد السائد بأن الشركادق الخاصة تفوق الكيانات العامة من 
حيث كفاءة تكاليف التشغيل. ومن جهة أخرى. تظل الحكومة المضيفة هي المسئولة في نهاية 
المطاف عن المشروع ومن ثم يهمها التحقق من أن الهيكل الأساسي يُشغل على نحو يتفق 
والسياسة العامة التي ينتهجها البلد إزاء القطاع المعنى. ومن الأمور التي تشغل بال الحكومة 
المضيفة ينوع خاص. المسائل التي يكون لها أثر في أوساط عامة الجمهور مثل جودة الخدمات 
المقدمة. ومستوى الأسعار أو الرسوم المفروضة. وعلى ذلك قد ترى الحكومة المضيفة الاحتفاظ 
بحق فرض نوع من المراقبة على تشغيل المشروع, وقد يعهد بذلك أحيانا إلى هيئة تنظيمية 
خاصة. 


ويتمثل الدور الرئيس للجهاز الحكومي المنوط به الإشراف على المشروع فيما يلي : 


«منح "الامتياز" 02655108© إلى شركة المشروع التي لها الحق في بنائه وامتلاكه 
وتشغيا 


« تأجيرء أو بيع الموقع إلى شركة المشروع. 
غالبا. شراء معظم أو كل الخدمة التي يقدمها المشروع. 
وعند الدخول في عقد مشروع البوتء» يجب أن تتوافر لدى الجهاز الحكومي المختص السلطات 
التالية: 
© التعاقد مع الغير لقيامه بإحدى أو كل مهام السلطة المختصة (مثالء إنشاء المرفق الأساسي 
العام موضوع العقد وتشغيله). 
© دفع قيمة الخدمات المتعاقد عليها إلى شركة المشروع. 


' بقاعء زم (800:1) ععأومة] عأدمعم0 وبح0 لأأسظ 
حيط :01 ةلزاع نتم ص نا يصع حنم ااا 
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© توفير الأرض التي سيتم عليها إنشاء المشروع لشركة المشروع. 

© تأجير أو بيع الأرض إلى شركة المشروع مع إعطائها حقوق الارتفاق وحقوق المرور. 

© تقديم تعهدات» أو تعويضاتء أو ضمانات إلى جهات التمويل وغيرهم فيما يتعلق بمسئولية 
شركة المشروع أو أطراف أخرى. 


". رعاة المشروع 75 وشركة المشروع 011172133© أ©21:0[6 


يكرس الجانب الأكبر من الاستثمار في المشروع بالمال والموارد والمعدات وقوة العملء لنباء 
الهياكل الأساسية وتوسيعها وتجديدها. لذلك؛, عادة ما تضم مجموعة رعاة المشروع شركات بناء 
وهندسة؛ وموردي معدات تقيلة» يهمهم أن يصبحوا المقاولين أو الموردين الرئيسيين للمشروع. 
وستشارك تلك الشركات على نحو مكثف في تطوير المشروع أثناء مرحلته الأولية وسيكون من 
العوامل الجوهرية لإنجاز الأشغال بنجاح وفي الوقت المناسب قدرتها على التعاون فيما بينها على 
استخدام شركاء آخرين يمكن التمويل عليهم. ومن جهة أخرى فإنه بحكم طبيعة عملها ذاتهاء قد لا 
تشعر شركات البناء وموردو المعدات بالارتياح إزاء مساهمة طويلة الأجل في رأس مال 
المشروع. ومن ثم فكثيرا ما تسعى إلى إشراك شركة ذات خبرة في تشغيل وصيانة هياكل 
أساسية من النوع الذي يجرى بناؤه. وقد تشجع الحكومة المضيفة وجود شركة من هذا القبيل 
باعتباره مصدر اطمئنان إلى أن الجدوى التفنية والسلامة المالية للمشروع - طوال مراحله كافة 
وليس فحسب أثناء فترة البناء - قد جرت دراستعما بما فيها الكفاية. 


ومن المهم بالنسبة إلى رعاة المشروع أن يحققوا عائدا لاستثمارتهم يتناسب مع مقدار المخاطر 
التي يقبلون تعريض أنفسهم لها. فبالإضافة إلى الجوانب التجارية» مثل مستوى الدخل الذي يتوقع 
من المشروع أن يدره؛ ستلعب الضمانات القانونية المكفولة للاستثمارات في البلد المضيف دورًا 
هاما فيما يتخذه الراعون المحتملون للمشروع من قرارات بشأن الاستثمار في مشروع معين. 
وسيسعي رعاة المشروع على الأخص إلى الحصول على تأكيدات بأن استثمارتهم ستشمل 
بالحماية من المصادرة أو نزع الملكية؛ وبأنه سيكون بوسعهم تحويل ما يحققونه من دخلء بالعملة 
المحلية إلى عملة أجنبية» وبأنهم سيتمكنون بعد انتهاء فترة المشروع من إعادة أرباحهم ومبالغ 
استثمارهم المتبقية إلى أوطانهم أو أخذها معهم إلى الخارج. وعلى ذلك فإنهم قد ينتظرون من 
الحكومة المضيفة أن تقدم إليهم تأمينات بذلك. 


ورغبة في تحديد مسئولياتهم وقصرها على المبالغ التي يستثمرونها في رأس المال؛ء يسعى رعاة 
المشروع عادة إلى إنشاء شركة ذات مسئولية محدودة (شركة مساهمة مثلا) لها شخصية قانونية 
وأصول ادارة خاصة بها تكرس لغرض محدد هو تنفيذ المشروع. وأحياناء قد يضم المساهمون 
في شركة المشروع أيضا مستثمرون 'مستقلين" في رأس المال لا تتجاوز ذلك مشاركتهم في 
المشروع (وهم عادة مستثمرون مؤسسيون» ومصارف استثمارء ومؤسسات إقراض ثنائية أو 
متعددة الأطراف. وأحيانا كذلك الحكومة المضيفة أو شركة تملكها الدولة). ومشاركة مستثمرين 
من القطاع الخاص بالبلد المضيف تقتضيها أحيانا قوانين البلاد. 
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وستنهض شركة المشروع بالمسئولية عن المشروع وتنشئ عدذا من الترتييات التعاقدية مع 
مقاولي البناء وموردي المعدات وشركة التشغيل والصيانة وغير ذلك من المقاولين حسبما يتطلبه 
تنفيذ المشروع. . وعادة ما تصبح شركة المشروع وسيلة جمع الموارد المالية المطلوبة بافضافة 
إلى رأس المال الذي يسهم به رعاة المشروع. 


". المقرضون والمؤسسات المالية الدولية 


بالنظر إلى ضخامة الاستثمارات المطلوبة لمشروع الهياكل الأساسية ذي التمويل الخاصء كثيرا 
ما تنظم القروض في شكل قروض "حلقية" (70102]60لإ5) حيث يتولي مصرف أو أكثر دور 
القيادة في التفاوض بشأن مستندات التمويل بالنيابة عن سائر المؤسسات المالية المشاركة»؛ وهي 
في معظمها مصارف تجارية. ولدى المصارف التجارية خبرة هامة في تمويل المشروعات 
وعادة ما تتعاون مع رعاة المشروع في استحداث أدوات تناسب احتياجات المشروع المعنى. 
وتهتم المصارف التجارية اهتماما خاص بضرورة صون قدرة شركة المشروع على الدفع وكثيرا 
ما تبدى مرونة فيما يتعلق بمد أجال القروض وإعادة التفاوض بشأن شروطها. ومن جهة أخرى 

تر المضارف التجارية في القت نقسه على البقاء عند الحد الادتى من التعزضن لمخاطر إقفال 
70 أو المخاطر التجارية أو السياسية أو غيرها من مخاطر المشروع. 


وقبل الموافقة على تمويل المشروعء عادة ما يدرس المقرضون بعناية الافتراضات الاقتصادية 
والمالية للمشروع من أجل التحقق من جدواه وسلامته التجارية. ٠‏ وفي وقت لاحق» تتخذ ترتيبات 
للحد بقدر الإمكان من مخاطر الإعسار. ومن هذه الترتيبات إعطاء الأولوية لدفع الديون التجارية 
على الدفع للمصادر الأخرى لراس المال» أي قبل دفع مستحقات الدائنين الآخضرين أو توزيع 
الأرباح على المساهمين في رأس المال أو على رعاة المشروع. كذلك يطالب المقرضون عادة 
بضمانات في شكل رهون عقارية» أو برسوم ثابتة أو متغيرة على كافة أصول المشروع. أو 
بإحالة المستحقات المقبلة الناشئة عن تشغيل المشروع.ء أو الإيداع التلقائى لجزء متفق عليه من 
تلك العائدات في حساب مجمد (كثيرا ما يوجد خارج الدولة التي ينفذ فيها المشروع). أو 
بضمانات حكومية. أو بالقدرة على تعيين شركة بديلة في حالة إعسار شركة المشروع أو عجزها 
عن الوفاء بالتزاماتها. وكلما زاد مبلغ الضمان الذى ترخص به قوانين البلد المضيف كلما زاد 
احتمال توافر التمويل للمشروع بأسعار أكثر مؤاتاة. 


كذلك يمكن أن تلعب المؤسسات المالية الدولية ووكالات ائتمان التصدير دورًا هاما في 
مشروعات الهياكل الأساسية ذات التمويل الخاص. فقد مُول عدد من المشروعات بالاشتراك بين 
البنك الدولى والمؤسسة المالية الدولية أو من جانب مصارف إنمائية إقليمية. وقد تيسر مشاركة 
المؤسسات المالية الدولية أو وكالات ائنتمان النصدير مهمة رعاة المشروع في جمع الأموال في 
السوق المالية الدولية. وذلك بتوفيرها الحماية للمصارف التجارية من طائفة متنوعة من المخاطر 
الأساسية بما في ذلك: في جملة أمور. عجز الحكومة المضيفة عن أداء المدفوعات المتفق عليهاء 

أو عن توفير مقادير كافية من العملات الأجنبية» أو عن منح الموافقات التنظيمية اللازمة. . كما 
يمكن أن تلعب المؤسسات المالية دورا نافعا في تكوين "الاتحادات" (1025مل]) اللازمة لتوفير فير 

القروض للمشروع. ولدى عدد من هذه المؤسسات برامج إقفراض خاصة تصبح المؤسسة 
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بموجبها المقرض الوحيد المسجل لدى المشروع فتعمل باسمها وبالنيابة عن المصارف المشاركة 
وتتحمل المسئولية عن معالجة بيانات مدفوعات المشاركين وما يعقب ذلك من جمع وتوزيع 
لمدفوعات القروض الواردة من المقتقرضص. 


؛. مقدمو رأس المال الآخرون 


قد يشمل مقدمو رأس المال - فضلا عن المصارف التجارية والمؤسسات المالية الدولية - 
مستثمرين مؤسسين مثل شركات التأمين وصناديق الاستثمار الجماعي وصناديق معاشات التقاعد 
وصناديق الاستثمار. ومقدمو رأس المال الآخرون هؤلاء عادة ما يكون لهم الحقء بموجب 
شروط استثمارهمء في الأسبقية فيما يتعلق بدفع رأس المال والفوائدء وبدفع الأرباح لهم قبل البدء 
في توزيعها على رعاة المشروع وغيرهم من المساهمين في شركة المشروع. وكثيرا ما يكون 
لهم الحق أيضا في تلقى تقارير دورية وبيانات مالية. وفي حالة المستثمرين المؤسسين من حملة 
الأسهم والسندات التفضيلية. ؛ فإنهم يتمتعون بحقوق أخرى تمنحها لهم قوانين البلد الذي أنشئت فيه 
شركة المشروع أو الذي صدرت فيه الأسهم والسندات. وقد تشمل هذه الحقوق أيا مما يلي: الحق 
في أن يمثلهم جماعيا وكيل؛ الحق في أن يستشاروا بشأن إدخال تغييرات معينة على النظسام 
الأساسي لشركة المشروع وفي الموافقة عليها؛ حقا تفضيليا في المبالغ القابلة للتوزيع في حالة 
تصفية الشركة. 


وثمة مجموعة إضافية يمكن أن تندرج في عداد مقدمى رؤوس الأموال هي مجموعة المؤسسات 
المالية الإسلامية. وتعمل هذه المؤسسات وفقا لقواعد وممارسات ماخوذة من تقاليد الشريعة 
الإسلامية. ومن أبرز سمات الأنشطة المصرفية التي تنفذ وفقا للقواعد الإسلامية عدم وجود 
سدفوعات الفوائد وبالتالي إقرار أشكال أخرى من المنفعة تجنيها الأموال المقترضة مثئل تشاطر 
الأرباح أو المساهمة المباشرة من جانب المؤسسات المالية في نتائج معاملات عملائها. ونتيجة 
لأساليب عملها يمكن أن تكون المؤسسات المالية الإسلامية أميل من غيرها من المصارف 
التجارية إلى النظر في المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في رأسمال مشروع ما. وفي الوقت 
نفسه تولي المؤسسات المالية الإسلامية قدرًا أكهبر من الاهتمام لاستعراض الافتراضات 
الاقتصادية والمالية للمشروعات التي يجري السعي إلى الحصول على تمويل لهاء وتتابع عن 
كتب جميع مراحل تنفيذها. 


4. مقاولو البناء 01241:2©4015© 20115]11111013© وموردو 
الموارد والمعدات 11615م5112 


كثيرا ما تكون شركة أو أكثر من الشركات التي تبرم عقودا مع شركة المشروع من أجل بناء 
المرفق الأساسي أو توريد المعدات»؛ رعاة للمشروع في الوقت نفسه. 


ويتولي مقاول أو مقاولو البناء عادة المسئولية عن تصميم المرفق والإشراف عليه طوال كافة 
مراحل البناء الى أن تنجز جميع عملياته المادية. وينصب اهتمامهم الرئيسي على نجاحهم في 
إتمام الأشغال في حدود الجدول الزمنى المتفق عليه وفي حدود التقديرات الأصلية للتكاليف. 


المبحث الثالث: عقد البوت 4917 


(الأسمنت والوقود والفولاذ والكهرباء والماء مثلا) ويلتمسون تاكيدات بأنهم سيتاح لهم أن 
يستوردوا إلى البلد كافة المعدات والمواد التي قد يحتاجون اليها. وسيشغل تفكيرهم كذلك قدرتهم 
على استئجار من يختارونه من العاملين المحليين والدوليين. وسيتوقع مقاولو البناء والمسوردون 
الأجانب. شانهم شأن شركة المشروع. أن يمكنوا من تحويل أي دخل يحققونه بالعملة المحلية إلى 
عملات أجنبية ومن نقله إلى الخارج. 


0021211012 210 12212216112126 ©01222211(3' شركة التشغيل والصيانة‎ .١ 


يعد المقاول أو المقاولون الذين يضطلعون بمسئولية تشغيل المرفق الأساسي وصيانته - من بين 
جميع المقاولين الذين يقع عليهم اختيار شركة المشروع - اطولهم بقاء مع المشروع ومشاركة 
فيه. وستحتل شركة تشغيل المرفق على الأخص مكانة فريدة بالنظر إلى أن مهمة تشغيل المرفق 
ستقيم بينها وبين عملائها علاقة مباشرة وتعرّض شركة التشغيل لتفختص الجمهور لتصرفاتها. 
ولهذه الأندات» قدتتكون وحينة تر -شركة التشغيل يشان تقدير النسلامة الاقخصادية والماليية 
للمشروع وربحيته. مختلفة عن وجهات نظر سائر رعاة المشروعء وقد يكون من المفيد بالتالي 
الوقوف على وجهة نظر شركة التشغيل المتوقعة في المراحل الأولى للمشروع. 


والطرق الممكنة لدفع تكاليف تشغيل المرفق الأساسي وصيانته تتراوح بين أسلوب المبلغ الجزافي 
وأسلوب التكاليف الفعلية زائدا مبلغًا محددًا أو نسبة من التكاليف الفعلية أو حصة في دخل 
المشروع. والجمع بين | ي من هذه الطرق أسلوب شائع كذلك. والذي يحدث عادة هو أن شركة 
المشروع تنشئ نوع!ا أو آخر من آليات مراقبة تشغيل المرفق (حقوق التدقيق ومراجعة التكاليف 
مثلا) للتحقق من أن نفقات التشغيل ستظل بقدر الإمكان في حدود التقديرات الافلية. وحيث 
يكون ن رد التكاليف خاضعا لحد أقصى معينء يكون الاهتمام بخفض التكاليف اهتماما مد مشتركا مع 
شركة التشغيل. 


وعادة ما يكون أداء شركة التشغيل والصيانة خاضعا لمعايير للجودة مستمدة من مصادر مختلفة 
يذكر منها القانون. واتفاق المشروع؛ وعقد التتتغيل والضيائة؛ والتعليمات أو الخطوط التوجيهية 
الصادرة عن الهيئة التنظيمية المختصة. وبالإضافة إلى ذلك؛, قد تتضمن تشريعات مثل قانون 
العمل أو قانون البيئة. عددا من الشروط الأخرى. وهكذا فإن شركة التشغيل والصيانة مطالبة 
بتقديم مستندات أداع أو كفالة. ٠‏ وبأن تشتزي وتتعهد تلمينا كافياء بما في ذلك التأمين ضد الحوادث. 
وتأمين تعويض العمال. والتأمين ضد الأضرار البيئية؛» وتأمين مسئوليات الأطراف الثالثة. 


وستحتاج شركة التشغيل والصيانة إلى أن تتلقى شروط ولوائح تشغيل واضحة؛. وستسعى إلى 
الحصول على تأكيدات من شركة المشروع أو من الحكومة المضيفة بأنها ستمكن من تشغيل 
المرفق وصيانته دون تدخل لا داعى له. وقد تنشأ نزاعات محتملة مع الحكومة المضيفة نتيجة 
لحدوث تغيرات في القوانين أو اللوائح الوطنية تفرض معايير أعلى لتششل المرقق: لو قدا ناكا 
تلك النزاعات أثناء ممارسة الحكومة حقوق الرصد والمراقبة العائدة إليها. 
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. شركات التأمين 


تنطوى مشروعات الهياكل الأساسية ذات التمويل الخاص على طائفة متنوعة من المخاطر 
المتعلقة بمراحل بناء المشروع وتشغيله؛ وقد تتجاوز تلك المخاطر قدرة الاستيعاب لدى شركة 
المشروع أو الحكومة المضيفة أو المقرضين أوالمقاولين. ولذلك فإن الحصول على تأمين كاف 
ضد المخاطر يعد أمرًا جوهريا لسلامة مشروع الهياكل الأساسية ذات التمويل الخاص. وعادة. 
يتطلب مشروع إنشاء البنية الأساسية تأمينا ضد الحوادث يغطي منشآته ومعداته» وتأمينا لمسئولية 
5 وتأمينا لتعويض العمال. ومن أنواع التأمين الأخرىء التامين ضد توقف الأعمال» وضد 

قف التدفق النقدى» وضد تجاوز التكاليف المقدرة. وأنواع التأمين هذه عادة ما تكون متاحة في 
الاق التأمين التجاري وإن كان توافر التأمين التجاري محدودا فيما يتعلق بعدد معين من مخاطر 
القوة القاهرة (كالحرب وحوادث الشغب والتخريب والزلازل والأعاصير مثلا) التي سوف يتعين 
على واحد أو أكثر من الأطراف أن يستوعبها. وبالنسبة لبعض المخاطرء كالمخاطر السياسية» قد 
يحتاج المشروع إلى ضمانات تقدمها المؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي والمؤسسة 
المالية الدولية. 


خامسا- مراحل التنفيذ' 


تمر مشروعات الهياكل الأساسية ذات التمويل الخاص بعدد من المراحل التي تبدأ بالتحديد الأولي 
و را المشروع. يليه إبرام اتفاق المشروع والصكوك ذات الصلة ثم تنفيذ 

شغال البناء أو التحديث. وتنتهي بتشغيل المرفق الأساسي وربما نقل ملكية المشروع إلى 
ل 


.١‏ تحديد المشروع 


باستثناء المشروعات التي قد تترتب على اقتراحات تلقائية من جانب القطاع الفاصء فاإن 
الحكومة المضيفة هي التي تحدد عادة مشروعات تنفذ من أجل تلبية حاجة البلد إلى تنمية الهياكل 
الأساسية. ومن منظور تشريعى؛ سيتعين عموما النظر في هذه المرحلة المبكرة في مسالتين 
هامتين بالنسبة لتطوير المشروع.؛ ألا وهما: : أي نوع من مشاركة القطاع العام تلتمس للمشروع.: 
ومن هو الشخص المفوض للتصر ف بالنيابة عن الحكومة. 


ومن الخطوات الأولي التي تتخذها الحكومة المضيفة بصدد مشروع مقترح للهياكل الأساسية؛ 
إجراء تقدير أولي لجدواه. بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والمالية» مثل المزايا الاقتصادية 
المتوقعة من المشروع.ء والتكاليف المقدرة» والدخل الذي ينتظر أن يدره تشغيل المرفق الأساسي. 
كذلك فإن من المهم في هذه المرحلة تقدير الجدوى التقنية للمشروع وتأثيره البيئى. وسوف تلعب 
الاستنتاجات الأولية التي تنتهي يي إليها الحكومة المضيفة في هذه المرحلة دورا حاسمًا في تصور 


١‏ .مه ,تقل ع1120 أقهه ةعاسل ده ومتسوتصسصمره© للأنا ,لمرعوع- بإممامعع5 عط أن تزممعه 
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نوع المشاركة التي تلتمس من القطاع الخاص في تنفيذ المشروعء: ومن ذلك مثلا ما إذا كان 
المرفق الأساسي ستؤؤل ملكيته إلى الحكومة المضيفة ولن يشغله الكيان الخاص إلا بصفة مؤقتة» 
أو ما إذا كان المرفق سيكون ملكا للكيان الخاص الذي سيشعله. وسيكون لاختيار نوع مشاركة 
القطاع الخاص أهميته بالنسبة لمجموعة من المسائل القانونية التي تتناولها النتصوص التشريعية» 
يذكر منها اشتراء الأرضء وملكية المرفق الأساسي والأصول المتعلقة به. 


وبعد تحديد المشروع المقبل؛ يعود إلى الحكومة المضيفة أمر إقرار أولويته النسبية وتعيين 
الموارد البشرية وغيرها من الموارد اللازمة لتنفيذه. ومن المستصوب عندئذ ان تستعرض 
الحكومة المضيفة ما يكون هناك من متطلبات قانونية أو تنظيمية تتعلق بتشغيل مرافق الهياكل 
الأساسية من نوع المرفق المقترح. بغية تحديد الهيئات الحكومية الرئيسية التي يتعين الحصول 
على موافقاتها أو تصاريحها أو تراخيصها أو مشاركتها على نحو آخر في المشروع. وتبعا 
لأهمية ومستوى النلطة المخولة للمشرو ع4 قد تورغبالحكومة المضيفة:في هذه المرحلة في 
تعيين مكتب أو وكالة تتولى أمر تنسيق مدخلاته المتأتية من مكاتب أو وكالات أخرى معنية 
و رسن ا مدار:: الثر الكيضن والمو افقات. 


؟". اختيار رعاة المشروع 


حتى تتطرق الحكومة المضيفة إلى اختيار رعاة المشروع باتباع أساليب مفررة في التشريع 
الصادر بهذا الشان. وكثيرا ما يتضمن اسلوب الاختيار طرح مناقصات او طلب اقتراحات 
تنافسية تفدم عطاءاتها فئة مختارة من المتقدمين الذين يفون بشروط الإثبات المسبق للاهلية. 


وكثيرا ما تتأثر ثقة رعاة المشروع المحتملين في سلامة المشروع واستعدادهم لاستثمار الوقفت 
والمال اللازمين لإعداد العطاءات أو الاقتراحات للقواعد المنظمة لعملية الاختيار. فقد تبط همة 
رعاة المشروع المحتملين عن المشاركة في عملية يرونها غير واضحة أو مرهقة. وعلى ذلك قد 
يكون من المستصوب بالنسبة للحكومات الراغبة في استثمار القطاع الخاص في مرفق أساسي ان 
تكون لديها إجراءات تدفع باقتصاد وكفاءة عملية الإشتراء إلى أقصى حدودهماء وتتيح معاملة 
عادلة ومنصفة لجميع رعاة المشروع المحتملين. وتكفل الشفافية لعملية الاختيار. 


وأيا كانت الطريقة التي يقع عليها اختيار الحكومة المضيفة؛ فإن عملية الاختيار لمسشروعات 
الهياكل الأساسية كثيرا ما تكون معقدة وربما احتاجت إلى وقت طويل وتطلبت من رعاة 
المشروع المحتملين أن يتكبدوا تكاليف كبيرة. مضيفة بذلك إلى إجمالي تكاليف المشروع. ومن 
المهم بالنسبة لخفض الحاجة إلى ايضاحات وللحد من الشكاوى أو النزاعات المحتملة» التحقق من 
أن الوثائق التي توزع على الرعاة المحتملين واضحة بما فيه الكفاية وتورد كافة العناصر 
الضرورية لإعداد العطاءات أو الاقتراحات. وفضلا عن ذلك فإن كثيرًا من الحكومات وجدت من 
المفيد تزويد رعاة المشروع المحتملين بنوذج لاتفاق المشروع المزمع إبرامه مع من يقع عليهم 
الاختيار منهم. وذلك لإطلاعهم على الالتزامات التي يطلع بهاعادة صاحب الامتثياز بموجب 
قوانين البلد المضيف. وتلعب النصوص التشريعية دور! هاما بتزويدها الكيانات المشترية في البلد 
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المضيف بعناصر جوهرية ينبغى وضعها في الاعتبار في جميع عمليات الاختيار المتعلقة 
بمشروعات الهياكل الأساسية ذات التمويل الخاص. 


". الأعمال التحضيرية لتنفيذ المشروع 


على ابر اختيار رعاة المشروع سيتعين اتخاذ عدد من التدابير تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع. 
فكثيرا ما ينشئ رعاة المشروع كيانا قانونيا مستقلا لتنفيذ وتستطيع الحكومة المضيفة أن تبرم معه 
انفاق المشروع. وسينص اتفاق المشروع على التزامات الأطراف فيما يتعلق بتنفيذ المشروع. 
وفي حالة مشروعات تبلغ من التعقيد ما تبلغه مشروعات الهياكل الأساسية؛ ليس من المستبعد أن 

5 تستغرق المفاوضات عدة أشهر قبل أن تكون الأطراف على استعداد للتوقيع على اتفاق المشروع. 
وقد أبلغ عن عدد من العوامل التي تتسبب في إطالة المفاوضات يذكر منها افتقار الأطراف إلى 
الخبرة» وضعف التنسيق بين مختلف الإدارات الحكومية» وإنعدام اليقين ببشأن مدى الدعم 
الحكومي. وصعوبات إقرار ترتيبيات أمان يقبلها المقرضون. وبوسع الحكومة أن تسهم بقفسط 
وافر في التخفيف من حدة هذه العوامل بكفالتها التنسيق المناسب فيما بين المكاتب والدوائر 
المعنية أو بقيامها مقدما بتحديد أنواع الضمانات والتيسيرات التي يمكن أن تقدمها لتنفيذ المشروع. 
وكلما زاد التفاهم بين الأطراف وضوحا بشأن الأمور التي ينص علهيا اتفاق المشروعء كلما 
زادت فرص نجاح التفاوض حول اتفاق المشروع. وعلى عكس ذلكء. حيث تظل مسائل هامة 
مفتوحة بعد عملية الاختيار ولا يحصل المتفاوضون على توجيه بصدد مضمون اتفاق المشروع؛ 
قد يزداد كثير!ا احتمال استطالة المفاوضات مما يكبد تكاليف باهظة. ومن الممكن أن تساعد 
التشريعات الأطراف على تحقيق إبرام اتفاق للمشروع في الوقت المناسبء وذلك بتحديدها 
المسائل الجوهرية التي يتعين تناولها في الاتفاق. 


وبالإضافة إلى إبرام اتفاق المشروع وما يتصل به من صكوكء ستدخل شركة المشروع أيضا في 
اتفاقات مع المقرضين يقدمون بمقتضاها قروضا لتنفيذ المشروع؛ وستضع ترتيبات تعاقدية مع 
المقاولين والموردين. وعادة ما يتخذ فضلا عن ذلك عدد من الترتيبات الأخرى في الفترة التي 
تلي مباشرة إرساء المشروعء وذلك تمهيدا للشروع في أعمال البناء التي ستسبقها عمليات تفتيش 
أوليه لموقع المشروع. وقد تحتاج شركة المشروع أيضا في هذه المرحلة إلى استيراد معدات 
ومواد علاوة على العاملين المطلوبين لتنفيذ المشروع. وعندما تكون هناك حاجة إلى استصدار 
تصاريح. ستساعد الحكومة على تجنب تأخيرات لاا ضرورة لها. 


؛:. مرحلة البناء 


على أثر الإنجاز الناجح للترتيبات التمهيدية المشار إليها فيما تقدم؛ء يمكن البدء في سحب الأموال 
لتنفيذ المشروع واستهلال أعمال البناء أو التحديث. ومرحلة البناء هي التي يجري فيها الجاندب 
الأكبر من الاستثمار في المشروعء وذلك في وقت لا يذر فيه المرفق الأساسي أي دخل بعد. 
ومؤدى ذلك أن السلامة المالية للمشروع تكون معلقة إلى حد كبير على إحراز النجاح لمرحلة 
البناء. وحدوث تأخير في عمليات البناء» وتجاوز التكاليف. هما الداعيان الرئيسيان لقلق جميع 


ا ا هؤلاء المقاولين. 


ومن منظور الحكومة المضيفة ينطوي التأخير وتجاوز التكاليف أيضا على متضمنات سياسية 
سلبية وقد يقوضان مصداقية سياسة الحكومة المضيفة بشأن مشروعات الهياكل الأساسية ذات 
التمويل الخاص. وعادة ما تطالب الحكومة المضيفة شركة المشروع بتحمل كامل المسئولية عن 
إنجاز أشغال البناء في الوقت المناسب. وبناء على ذلك سيتضمن اتفاق المسشروع عدذا من 
الأحكام بهذا الشأن ذيكون ذلك احيانا عملا بشرط ينص عليه القانون بهدف التتصدى للعواقب 
الممكنة لتلك المواقف. ومن هذه الأحكام ما يتعلق بضمانات الأداء ومتطلبات التأمين والعقوبات 
والتعويضات المقطوعة. وعلاوة على ذلك ستحتاج الحكومة المضيفة» شأنها شأن المقرضينء إلى 
التأكد من ان التكنولوجيا المقترحة لتنفيذ المشروع قد طبقت من قبل على نطاق كاف وثبت أمانها 
وعولها. وستنظر الحكومة المضيفة والمقرضون بقدر كبير من الحذر في أي اقتراح باس تخدام 
تكنولجيات جديدة لم تختبر بعد. وأيا كان الأمر. ربما تعين إجراء عدد من الاختبارات قبل أن 
يُقبل المرفق الأساسي بصفة نهائية. 


وعادة ما تحمل شركة المشروع مقاولي البناء مغبة مخاطر إكمال المشروع وتجاوز النفقات» 
ولهذا الغرض. عادة ما ينص عقد البناء على سعر ثابت وموعد ثابت ويكون عقد تسليم المفتاح 
مشفوعا بضمانات أداء من جانب المقاولين. وقد يطالب العقد المقاولين بتقديم ضمانات بأن 
المرفق الأساسي سيعمل وفقا لمعايير أداء سبق تحديدها. كذلك قد يطالب موردو المعدات بتقديم 
ضمانات شاملة بملاءمة التكنولوجيا المؤردة. 


5. مرحلة التشغيل 


بعد الانتهاء من اشغال البناءء وفور الحصول على ترخيص الحكومة المضيفة بتشغيل المرفق. 
تبدا أطول مراحل المشروع. وتضطلع شركة المشروع أثناء تلك المرحلة بتشغيل المرفق 
الأساسي وصيانته وتحصيل الإيرادات من المنتفعين به. وكثيرا ما ينص القانون على شروط 
تشغيل المرفق وصيانته التي ترد بمزيد من التفصيل في اتفاقية المشروع. ومن الممكن فضلا عن 
ذلك ان تمارس هينئة تنظيمية مهمة الاشراف على تشغيل المرفق. 


وبالنسبة لشركة المشروع. يعد الدخل الذى يدره المرفق الأساسي مصدر الأموال الوحيد لتسديد 
ديونها واسترداد استثماراتها وتحقيق الأرباح. لذلك فإن من بين أهم الأمور 0 
المشروع أثناء المرحلة التشغيلية العمل بقدر الإمكان على تجنب أي توقف في تشغيل المرفق 
وحماية نفسها ضد عواقب أي توقف من هذا القبيل. ومن هذه الناحية» عاد ما التقلبي متضاله 
المقرضين مع مصالح شركة المشروع. وعلى ذلك فمن المهم بالنسبة لشركة المشروع أن تكفل 
التوافر المتصل للوازم والقدرة الكهربائية اللتين يتطلبهما تشغيل المرفق. وس تحرص شسركة 
المشروع كذلك على ألا تتسبب تتسبب ممارسة الحكومة المضيفة لمهمة الرصد والسلطة التنظيميه 
العاندتين. إأنها في خدوث: اي :لظو انا أو انقطاع في تشغيل المرفق؛ وعلى ألا تترتب عليهما أية 
تكاليف إضافية تحمّل على شركة المشروع. 
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وبوجه عام» تهت ستهتم الحكومة المضيفة أيضا بالتحقق من تواصل تقديم الخدمات إلى المنتفعين 
بالمراق الاساسي وغكانة: غير أن الحكومة المضيفة سيكون لديها في الوقت نفسه اهتمام 
مشروع بالتحقق من أن تشغيل المرفق وصيانته يؤديان وفقا لمعايير الجودة والأمان المطبقة !ا 
لقواعد وشروط التشغيل. وستكون هذه الجوانب موضع أهتما بالغ من جانب الحكومة المضيفة 
في حالة المرافق الأساسية التي يستخدمها عامة الجمهور (كالجسور أو الأنفاق مثلا) أو المرافق 
إلى تكتنفها المخاطر (كمرافق توليد القدرة الكهربائية أو توزيع الغاز). ومن الممكن أن يؤدي ذلك 
المنظور الخاص للحكومة المضيفة:؛ النابع من مساءلتها أمام الجمهور بشأن المرفق الأساسي, إلى 
نزاعات أو خلافات مع شركة المشروع. ومن ثم أهمية وجود قواعد واضحة بشأن تشغيل المرفق 
الأساسي وإقرار أساليب ملائمة لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الحكومة المضيفة وشركة 
المشروع في تلك المرحلة من مراحل المشروع. 


سادسا- العقود التي تتضمنها مشروعات البوت' 
)١‏ عقد شراء ناتج المشروع ]2812©612612 01103166 


يعتبر "عفد شراء ناتج المشروع" ]28766172617 316011): عادة؛ الوثيقة الأساسية في أي مشروع 
لتسيير مرفق ااي عام. ٠‏ ويتم إبرام هذا العقد بين الجهاز الحكومي المختص وشركة المشروع 
وبموجبه يوافق الجهاز الحكومي على شراء ناتج المرفق الأساسي (سواء كان ذلك مياه؛ أو 
خدمات صحية؛ أو كهرباءء وخلافه) بالأسعار والكميات المثفق عليها. 


1 ] أهم عناصر عقد شراء الناتج فيما يلي: 


.١‏ معايير الأداء 5]32037505 ع51010326ءم. 
يتمتل أهم عنصر لعقد شراء الناتج» من وجهة نظر الحكومة؛ في ضمانات التنفيذ التي 
تقدمها شركة المشروع بخصوص كمية وجودة ناتج المشروع مع تحديد التوقيت الذي يتم 
في غضونه الحصول على ذلك الناتج» والآثار المترتبة على عدم الالتزام بهذه المعايير 
(مثلا. ٠‏ دفع تعويضات متفق عليها أو فسخ العقد بسبب التقصير). 


”. تدفق الإيرادات 1103127-ط35 عنامء/اع1 
تهدف شركة المشروع من وراء الدخول في عقد شراء الناتج إلى تقليل مخاطر السوق 
فيما يتعلق بها. ويمكن أن يتحقق لها ذلك؛ إلى حد ماء عن طريق تنظيم تدفق النقد إليها 
من طريقين؛ الأول الحصول على رسوم نظير توفير الخدمة 466 '1)9[زط3:070118؛ 
والثاني» الحصول على رسوم انتفاع 166 ©1538. 


نأك .م0 ,كاعع زه (800017) رع 51م ه12 عنورعم0 و0 لأأناظ 


المبحث الثالث: عقد البوت *“.ه 
؟) عقد التشييد ]226 دطمء دض1أأعنااكدمء 


عادة. يكون عقد تشييد المشروع عقد تسليم مفتاح ]0252© /إ©11121) للتصميم والإنشاء ثابت 
السعرء ويُراعى تنسيق تنفيذ هذا العقد بحيث يتماشى على التوالى مع عقد شراء الناتج وعقد 
تشغيل المشروع وصيانته وغير ذلك من العقود التي تشكل في مجملها مشروع البوت. 


وينبغي مراعاة الاعتبارات التالية في عقد الإنشاء: 


1016© 102(©105© القوة القاهرة‎ .١ 

تتضمن مشروعات البوتء. عادة» عمليات إنشاءات ضخمة على مدى زمني طويل. 
ويترتب على التأخير في تنفيذ عقد الإنشاءء دائماء تكاليف باهظة. ولآن شركة المشروع 
لا تتوفر لديها أية أصولء ومن ثمء لا تتوفر لديها القدرة على تحمل هذه المخاطر؛ من 
ناحية» ولا تقبل الحكومة» عادة» أي التزام محتمل بدفع تكاليف إضافية نتيجة التأخيرء 
من ناحية أخرى. كما أن الجهات الممولة للمشروع لن تقبل» عادة.ء تحمل هذه 
المخاطرة» لذاء يتم تحمل مخاطرة حدوث ظرف من ظروف القوة القاهرة على النحو 
التالي: 


تمديد الوقت : تتحمله الحكومة. 
تكاليف التأخير : يتحمله المقاول. 


ويمكن أن يختلف هذا الترتيب عن طريق التفاوض. 


؟. التسليم الناقص ©6110175021م110617 
يعني ذلك عدم تسليم المنتج وفقا لما ينص عليه العقد (مثال» تسليم محطة لتوليد 
الكهرباء لا تولد كمية الكهرباء المتفق عليها أو لا توفرها بالنطاق المنصوص عليه). 


وفي حالة ما إذا كان المقاول هو السبب في نقص الناتج؛ يمكن بسهولة تحميل المقاول 


ولكن قد ينشا وضع أكثر صعوبة عندما يحدث نقص الناتج بسبب خطأ من شركة 
المشروع (مثلاء إذا كانت شركة المشروع مسئولة عن توريد وقود وكان الوقود المسلم 
أقل من الجودة المتفق عليها). 


". تقييد المسئولية /9إ)11زط2!! 01 ه1211]210! 
رغم أن الحاجة لتفييد مسئولية المقاول لا تقتصر على مشروعات البوت» تتضمن 
1 نولية في عقود البوت. عادة؛ مبالغ ضخمة جداء ومن ثم. ت تستحق أن تحظى باهتمام 
خا 
ص. 


4 الفصل السادس: عقد الامتياز 


وق ركوس مفاال: الإنقاء قن مشزون البواف النفع تافو رضياك مرق ركفن ةاضق 
المشروع عن نقص الناتج» والتأخر في تسليم المشروع» وتصحيح العيوب؛ والخسائر 
الاستتياعية التي تحملتها شركة المشروع بموجب عقد شراء الناتج أو عقود التمويل 
وقد يؤدي ذلك إلى مشكلات في توزيع التبعات يصعب حلها. 


5. فسخ العقد وتولي مسئوليات شركة المشروع 12 مع]152]100/5لررع) 
ينبغي؛ في مشروعات البوتء. أن تتوفر لدى الحكومة وجهات التمويل. في حالة تقصير 
شركة المشروع. القدرة على تولى مسئولياتها في عقد الإنشاء وعقد التشغيل والصيانة. 
ويجب ألا تكون لدى مقاول الإنشاء ومقاول التشغيل والصيانة أية مخاوف فيما يتعلق 
بتقصير شركة المشروع. 


د. التعديلات في الأعمال ١2112]10825‏ 
تسري المبادئ المعتادة المعمول بها في حالة التعديلات في الأعمال في عقود الإنشاءات 
العادية على عقود مشروعات البوتء ولكنء المخاطر التي تنشأ عن تلك التعديلات في 
عقود البوت أكثر تعقيدا من تلك التى تنشأ عن عقود الإنشاء العادية للأسباب الآتية: 


3: ستحتاج شركة المشروع إلى نقل التبعة عن تكلفة التعديلات إلى الحكومة. 
7 لا تدفع الحكومة إلا مقابل المنتج الذي تحصل عليه بموجب عقد شراء الناتج. 
3 من غير المتوقع أن تمول جهات التمويل تلك التعديلات. 


"') عقد التشغيل والصيانة )287661262 13112611826 320 1095 2عم0 
تتمد أهم بنود عقد التشغيل والصيانة فيما يلى: 


- التزامات متعهد الصيانة في مرحلة ما قبل التشغيل. 
- “التزامات متعهد الصيائة فى مركلة التشكيل: 

- التزامات شركة المشروع.. 

- الالتزامات الخاصة بالأداء. 

- القوة القاهرة. 

- نقص الناتج. 

- الفسخ وتولي المسئولية. 


؛) عقد التمويل (2221ع©281) '(اذلنء12 ععصمسة 


تهتم جهات التمويل؛. عادة» بمستوى المخاطر وتوزيعها لأنها تقوم بتسليف مبالغ كبيرة قبل اكتمال 
المشروع. ومن ثمء ستركز على بحث كل جوانب توزيع المخاطر وعقد شراء الناتج. وفيما يلي 


- يجب أن تكون تواريخ الانتهاء من إنشاء المرفق مطابقة لتلك المدرجة في عقد الإنشاء 
وكذلك يجب التأكد من إنجاز المشروع في تلك التواريخ. 

- يجب أن تكون الالتزامات المتعلقة بالأداء والتي قدمت تعهدات بشأنهاء معقولة. 

- يجب أن تكون حسابات رسوم الانتفاع "التعريفة" مفهومة وأن تطمئن جهات التمويل إلى 
أنها تكفي لسداد دين البنك وتحقيق العائد المنتظر لمقدمي الأموال الاستثمارية. 

تش ينبغي ألا يكون من الممكن إجراء مقاصة بين الرسوم وأية مطالبات بتعويضات؛ سواء 
كانت اتفاقية أو غير اتفاقية» من قبل الجهاز الحكومي المختص تجاه شركة المشروع. 

- بحث أثر القوة القاهرة والتقصير على خدمة الدين. 


| صبتم | 3 3 1 
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المبحث الثالث: عقد البوت .٠ه‏ 


سابعا- إنهاء المشروع' 


باستثناء تلك الحالات المحتملة التي من المقرر فيها أن بؤول ملكية المرفق الأساسي بصفة دائمة 
إلى شركة المشروع.؛ فإن الاضطلاع بمعظم مشروعات الهياكل الأساسية يكون موقوتا بفترة 
معينة. وقد يمكن في بعض المشروعات تمديد فترة المشروع لصالح نفس شركة المشروعء؛ وفي 
حالات أخرىء يقضي القانون بدلا من ذلك باختيار شركة أخرى تمنح الامتياز على أساس 


وفي مشروعات أخرىء. مثل مشروعات "البناء والامتلاك والتشغيل"., تنقل ملكية المرفق الأساسي 
وجميع الأصول والمعدات المتعلقة به إلى الحكومة المضيفة في نهاية مدة المشروع. وفي تلك 
الحالات؛ يهم الحكومة المضيفة أن تتحقق من أن التكنولوجيا الحديثة قد نقلت إلى البلدء وأن 
المرافق الاساسي قد أحسنت صيانته؛ وأن العاملين الوطنيين قد أحسن تدريبهم على تشغيل 
المرفق. 


ثامنا- الطبيعة القانونية لمشروع البوت' 


تستند مشروعات البوت إلى نوعين من القواعد القانونية» أحدهما مستقي من القانون الخاص 
والاخر مستقي من القانون العامء وذلك في الدول التي تأخذ بنظام الازدواج القانوني والقضائيء 


)١‏ القواعد المستمدة من القانون الخاص 


تعتبر مشروعات البوت تطبيقا أمينا للقواعد التي تتبعها شركات القطاع الخاص عندما تلجا إلى 
الحصول على التمويل من المؤسسات المالية أو من المستثمرين» بضمان السداد من عائد 
المشروع. ويطلق على هذا النوع من التمويل "تمويل المشروعات”" 1103766 )0[60:م. وتسري 
على العلاقات القانونية الناشئة عن عقود التمويل هذهء قواعد وأحكام القانون الخاص. 


ويعتمد تمويل القطاع الخاص لمشروعات البوت على ضمان السداد من عائده. والفكرة الأساسية 
التي تشكل حجر الاساس للممارسات المعقدة لهذا النوع من التمويل هى أن المقرضين أو 
الممولين سيستردون رأس المال المقترض والارباح من الدخل الذي يحققه المشروع بعد إتمامه. 
ومن ثمء يوافق الممولون على الاعتماد فقط على العائد المتوقع من المشروع لسداد أصل القرض 
وفوائده وتحقيق أرباح. وفي الوقت نفسه؛ التنازل عن أية حقوق لهم في تتبع المال الخاص 
للمقترض في حالة إخلاله بالتزاماته التعاقدية. ولذلك يُطلق على هذا النوع من التمويلء كما 


مه ,للاقا م120 010001 معام[ نه لواأككتتصصهن) للأنا ,الومعمعن)-لإمماعوعع5 عط أه اترممععه 
نأك 


0 ذ. محمد محمد بدران. النظام القانونى لمشروعات اليوت. ورقة مقدمة إلى مؤتثمر مشروعات البوت». 


القاهرة. 1-1١‏ أكتوبر /1991. 


الفصل السادس: عقد الامتياز 


أسلفناء اسم "التمويل بدون رجوع على المدين" 1512386128 760101556 70 أو "التمويل مع فرص 
محدودة للرجوع على المدين" 1183261828 7600556 11101160 فالمقرض أو المستثمر يقوم 
بالتمويل دون أن يكون له حق الرجوع على شركة المشروع.؛ أو تكون الأصول التي يحق له 
الرجوع عليها بمطالباته محدودة» لان المقرض يعتمد في الحصول على أقساط القرض أو الفوائد 
من التدفقات النقدية والإيرادات الناشئة عن استغلال المشروع. 


وتستعمل هذه الوسيلة لتمويل مشروعات عدة من مشروعات البنية الأساسية في كل من الدول 
النامية وتلك التي في طريقها إلى النمو. وتتناسب هذه الطريقة.مع طبيعة المشروعات التي يتوقع 
أن تدر عائدا معقولا بعد إتمامها. ومثال ذلك المشروعات التالية: 


ص 


. مشروعات البنية الأساسية مثل الطرق البرية والسكك الحديدية وشبكات الاتصال. 

”". المجمعات الصناعية 201071665 12011565131 مثل مصانع الكيماوياتء والورق؛ 
والألمونيوم. ‏ 7 

”". المشروعات المتعلقة بالبيئة والطاقة والتعدين ومن أمثالها: التخلص من القمامة؛ مياه 
الشربء استخراج الفحمء البترول» والغازء استخراج المعادن النفيسة وغير النفيسة. 

:. محطات الطاقة التي تشمل إنتاج وتوزيع الطاقة على المصانع والمنازل. 


؟) القواعد المستمدة من القانون العام 


0 تقي القواعد المنظمة لم* وعات البوت بعض مصادرها القانونية من عقود الامتياز وعقود 
الأشغال العامة التي تحظى بمكانة قانونية مرموقة في الفكر القانوني الإداري؛ في الدول التي 
تأخذ بنظام الازدواج القانوني والقضائي. 


*) تنظيم منح امتياز المرافق العامة في القانون المصري 
.١‏ الدستور 


وفقا للمادة )١١(‏ من دستور ١17١‏ "يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات 
المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة كما يبين أحوال التصرف بالمجان في 
العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك". ومن 
ثم؛ يتم منح امتياز المرافق العامة بناء على قانون. 


؟. التشريعات 


يخضع عقد الالتزام أيضا للاحكام الواردة في القانون المدني. وبصفة أساسية؛ المواد من 158 
إلى ”17 الواردة تحت عنوان "التزام المرافق العامة". ومن النصوص القانونية التي تحكم التزام 
المرافق العامة أيضا القانون رقم ١١9‏ لسنة ,»١147‏ الذي نصت مادته الأولى على ألا تزيد مدة 
الالتزام عن ثلاثين عاما. وقد صدرت بعد ذلك قوانين أخرى فى العامين ١9937291995‏ عدلت 
الكثير من 'حكام القانون ١755‏ لأسنة /ا95١.‏ 


المبحث الثالث:٠‏ عقد البوت 684 


". القواعد والمبادئ القانونية العامة التي تحكم عقد البوت في القانون المصري 


بوصفه عقدا إدارياء يخضع التزام المرافق العامة (ومن ثمء عقد مشروع البوت) للقواعد 
والأحكام التي أقرها القضاء الإداري في مجال العقود الإدارية» والتي يمكن تلخيصها فيما 
يلي: 


.١‏ يُمنح الإلتزام بالطريقة التي حددها القانون؛ وللمدة التي يحددها. 


". ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التي تثور بشأن العلاقة بين الحكومة وشركة 
ضرورة موافقة الوزير المختص على هذا الشرطء. طبقا للقانون رقم 4 لسنة ١9937‏ 
بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم رقم ١17‏ لسنة ١1314‏ الخاص بالتحكيم في المواد 
المدنية والتجارية. 


". ينتهي الامتياز بنهاية المدة المحددة له؛ أو بالقوة القاهرة التي يستحيل معها تنفيذ الملتزم 
لالتزاماته؛. وقد ينتهي الامتياز قبل نهاية المدة لمخالفة الملتزم شروط الالتزامء ولا 
يعورض في ه 5 الجالة: و تسترد الجهة الإدارية المرفق العام قبل نهايمة الحد سدم 
طبقا للقواعد العامة 7 عقود الامتيازء استرداد المرفق قبل نهاية مدته لأسباب كومييتة: 
دون مصادرة أو تأميم. بشرط تعويض الملتزم تعويضاً عادلا عما لحق به من خسارة 


. للسلطة الإدارية مانحة الالتزام حقوق هى: الرقابة على إنشاء المرفق وإدارته؛ والتصديق 
على أسعار الخدمات التي يقترحها الملتزم. وللإدارة الحق في تعديل الأسعار المحددة 
بالزيادة أو النقص دون الحصول على موافقة الملتزم» بشرط تعويض الملتزم في حالة 
لقان الأسعار عما لحقه من ضرر ملموس اذا نقصت أرباحه كثيرا عن الحدود المتفق 

علييا. ولجية الإدارة حق التدخل. كلما اقنضصت دواعي المصلحة العامة ذلكء. بطلب 
37 ة كمية الخدمة المؤداة وتحسين نوعيتها وزيادة ساعات العمل والتشغيل والمطاليبة 
بإدخال أية اصلاحات أو تجهيزات مستحدتة لزيادة الأمن والأمان. 


ا 


د. للملتزم حقوق تجاه الإدارة تتمثل في اقتضاء مقابل للخدمات التي يقدمهاء والحصول على 
المزايا والمساعدات المادية والقانونية المتفق عليها في عقد الالتزام. فضلا عن حقه في 
أن تحافظ الإدارة على التوازن المالي للمشروع. وقد ابتدع القضاء الإداري المسصري 
عددا من النظريات المهمة في هذا الشان لإجبار الإدارة على التدخل لمسصلحة الملتزم 
وإقالة عثرته. وأهم تلك النظريات: الظروف الطارئة؛ عمل الأمين» و الضهويات المادية 
غير المتوقعة. 


١‏ الفصل السادس: عقد الامتياز 


5. في علاقة الملتزم بالمنتفعين بالخدمة المقدمة» يتعين عليه المساواة بين المنتفعين (المادة 
٠‏ من القانون المدني) وأن يقدم الخدمة لمن يطلبها ويكون مستوفيا لشروط تلقيها 
ويدفع المقابل المحدد. 


المبحث الثالث: عقد البوت ١١ه‏ 


المطلب الثاني 
نموذج لعقد البوت 
عقد امتياز 000105101 
أبرم هذا العقد في يوم ...سن شهرل .تت 15 ]1©2عع4587 5ن[ووع0252) ؤ5زأط1 
سنة فق مملمء ةمل م 0020.6 - 05 لإ08 ععع--- 115] 011 1260 لعرعالرء 
-------- 21 (621/[) مس--- (5001111) عست 
بين كل من: اكاك 8 لاد 5١‏ 


رئيس دولة الهند بصفته التنفيذية نيابة عن 
حكومة الهند وتمثله وزارة التقل البري 
بالحكومة الهندية» ويشار إليه فيما بعد في هذا 
العقد باسم “الحكومة” (ويتضمن هذا التعبير من 
يخلفة ويحل:محله): 


7 


6لم ل ممم ممم مم ممه 


١. 7‏ ومقرها الرئيس في ا ا و 
'الممنوح له الامتياز" (ريشمل هذا التعبير ككل 
من يجوز له أن يخلفها ويحل محلها). 


تمهيد 


أ. حيث إن "الحكومة" ترغب في تنفيذ مشروع 
بتصور عملية تشييد وصيانة 
0.0 و(الموضح بشكل أكثر 
تفصيلا في الملحق (أ) والمشار إليه فيما 
بعد في هذا العقد باسم "المشروع) 
بالاشتراك مع القطاع الخاص على أساس 


15 11 1111014 01 11181011[ كط 1ط 11125 
عا 101 /111ع2م2ء 2 ©7[أتاععكاء 
لاط لعأامعدع1مع1 ,10013 01 الاعمطتضمء 001 
113252011 عع112ناكذ 01 لإماإولملللا عطا 


اع[ وصاعععط ,قلله1] 01 التاعمطرء017) 
طعنطت) "601" 25 ©0]) لعرع]اع1 
15ل ©06نم[ع12 القطد ‏ (510وع1مة*اء 


.(25518115 2110 50006655015 
مالم 


1م0010 2 ,لع1011اآ عا ءا 5/آل 
5ع أمومطه0ن) عط معلمنا )ممم 1م10 
ع0111 لعتعاكانه: 5اا ع مأناقط ,1956 اعم 
0غ لعنعاع:" اع لمساء معط سس سس ]8 
طعتطبطة) 'ع1002911ووعء©001)" عط 235 
لعا)تصاعم كاز عمناعما لأقطد ممتووعممباء 

لكلاك لحكل عمل طلموكع 0 ناك 


الاق إل اونا 


ا50(6م ف اللعت أمططز ما مععءا! 15 001 ١م‏ 
0م لناع )كام 8 ملكا كدت 
01 0111010 انط لكلل 
مز لنطتنععل لإنمابك امهم عممصم) - 
تعاأنصكت !ا من "م" عالنالعطاء5 
طلتب معزو معطا" كن ما لعدعاع”م 


5١7‏ الفصل السادس: عقد الامتياز 


نظام "البناء والتشغيل والنقل" (البوت)» وقد 
اجرت دراسة جدوى لهذا المشروع؟ 


ب. وحيث إن وزارة النقل البري الهندية 
(المشار إليها فيما بعد في هذا العقد باسم 
'"الوزارة") مسئولة عن تطوير وصيانة 
الطرق السريعة الوطنية في الهند؛ 


ج. وحيث إن دائرة الطرق والمباني لحكومة 
ولاية ا باسم ونيابة عن "الوزارة", 
الدعوة لتنفيذ 'المشروح"؛ 


د. وحيث إن "الوزارة" تلقت. ردا على الدعوة 
المذكورة الموجهة إلى مقدمي العطاءات» 
عطاءات من مختلف الأشخاص ومنهم 
"الممنو - له الامتياز/"الاتحاد" (< مسب 
التعريف الوارد في هذا العقد) لتنفيذ 
'المشروع”؛ 


شك. وحيث إن "الوزارة". بعد تقييم العطاءات 
المذكورة أنفا. وافقت على العطاء المقدم 
عه "| . 4 له اللا ٍِ از”"/"الات اد" 
وأصدرت خطاب القبول المؤرخ 7ظش21253 
إلى "الممنوح له الامتياز"/"الاتحاد"؛ 


و. وحيث إنه طبقا للشروط المبينة في العطاء 
المقدم من "الاتهاد" أسبن “الاتحاد"”الشركة 
"الممنوح لها الامتياز" كأداة لغرض خاص 
لتنفيذ "المشروع" على أساس نظام 


08 24108م061ئهم ‏ لمنععع 5‏ معغ لمم 
(801) عع أوصد 1 لد عغومعم0 ,لأأنس8 
لإا الأطاكدع1 أناه لعتكتدء كقط 320 ذأكوقط 

باععزم82 عا 101 لإلنناد 


5112 01 ا لإتأولص لآلا عط[ . 
05 701/121 113050011 
10 ع2511م0م5ع7 15 (04051) 
01 2231216222 20 اأمعمصامم]ع بعل 

150 ص1 ؤلاه/تخطع 111 121021 


عطا ,54051 01 الدطعط ره لمة :ه20 . 
211211م106 101285نأناظ 300 0305:] 
1011 سس ---- 01 001/61111116126 01 
7 75025عم ع1طأع ذاء سم ورعلمعا 

باعع زوع عط ع ستأصمعم [محصسا 


5210 عط8) مإ ع25مم5ده7 15[ . 
71051 ,5تعلمعا 101 مهناو اما 
لومء/اء5 م60 كللط ‏ لعلاازءمع1 
ع1] 110 5 
2211 غ6 /؟5510121 001 
10 (لعملأعل #عالومزعرعط 285) 

باعع[820 عط ع متأمعصرع [امددا 


عطا ع2عةنلوء عع2ة .54051 . 
لاط عط لعامععع2 ,5ل1ط لنوو5ع2101 
ع /ا6 مغ نماطناة 
221 عطا/ع 00112551021211 
01 #عااعآ عطا لعلو5ز 300 


(104) ------- 02660 ععصوامءع460 
0000626201 10 
0000011 


165 نالع عط طغابة معدل رمعع2 رآ 
برط لعالتصعطيد لتطلععلمع؟ 0زهوو عط 01 
5 202501]1101123) ع1 ,لتنا أروكمه0) عطأا 
5 ع55105315عع002) عط لم2وم2مع12 
0غ علءاطعلا ع5مم1لام أواععم5 3 


'البوت"» ووافقت "الحكومة" على منح 
"الامتياز" إلى "الممنوح له الامتياز' (حسب 
التعريف الوارد في هذا العقد) على أساس 
البنود والشروط والتعهدات الموضحة أدناه 


في هذا العقد ؟؛ 
لذاء أثبت ما يلي: 
مادة (1): 


تعريفات وتفسيرات 


١-١‏ تعريفات 
في هذا اعفد محص الكلبت نو الفودر نه 
التالية» ما لم ب يقتض سياق النص أو المعنى غير 

ذلك؛ المعاتي الموحودة فرين كن متها 


يُقصد بها السنة المالية التي تبدا من ١‏ إبريل 
السنة الشمسية التالية. 
"العقّد” 


يقصد به هذا العقد بما فيها الملاحق المرفقة بها 
بدءا من الملحق (أ) حتى وبما في ذلك الملحق 
(ش) وأية تعديلات أدخلت عليها وفقا الأحكام 
هذا العقد. 


القوانين المعمول بها" 


المبحث الثالث: عقد البوت ١ه‏ 


501 مه إععزمظ عط أامعصصع امسا 
أممقع 0 لععع2 كقط 001 300 ,كأئقط 


حاولا 0055101311 حايل 60 
(لعمقعل علج مإعععط 35) لمماأذوعءعء0021) 
320 0101102825 ركطلو2ع) عط 015 


مذ طاممخ عمد ععأكوس اعععط كأامموع ام 
أمعمرععرع ذخ خلطا 


كلطا ,ع1م1ع2عط) ,بنا0 ل[ 
:5 258 للأأ111655/ 


اوت فوت1 نا 


:1) مم 
ماءع"م )12 320 كدم ا تصقاء12 


كم نس 1-1 
عسانا0110؟ عطا ,امعصععءوة قلطا 2آ 
05 ,القطذة 1505ؤووع:1م<ء 3220 2/0105 
585 01 الاعاطمء عغطا 0غ ]222رع لنامع1 
211 ستعععط علمتمدعم عط عناهط ,أمعرعطا 

ماعطا ما لعضع 1ذكة لإأع الاععموع] 


ندع 1 عدأ سنامعء 4" 

176 111120121 عط 1165 
زمه ذه آترمة "1 مرمكا عمأءمعصيصرمه 
"31 وه ومتلمةء لمة معوعنر عقلمعادء 
نوعلا هلمع ات أءزعم عط كه طاععه 31 


"امع مزءعرزع 4م" 
عمتلساعما العمرععمعة ‏ كلطا كسدع لز 
بمأعععط "لا" اماعط "م" دعا نالعاعءد 


3 220 مأعنعطا 0 ,درك كارك 
01 15105لا10م عط طالبلا ععمقلهمع26 
الع مزعع 2ع لم ذلطا 


"5 3,آ عاطقءزامم 4" 
ده ل0عنقع أنالاه1م ,3585| أله كصدعلا 
001 نزط اأععل]ء لمداعع101 ماما أأطعناه60 
340 2)10285ألاع12 1085لنالء12 510 “ره 


: ذه الفصل السادس: عقد الامتياز 


والقواعد الموضوعة بموجبهاء والأحكام 
والقرارات والأوامر المنعية والأوامر القضائية 


"التصاريح المعمول بها" ٠‏ 
يقصد 'بالتصاريح المعمول بها" كل الاذون 
والتصاريح والتفوي ضات والموافققفات 
والاعتمادات اللازمة اعمالا للقوانين المعممول 
بها أو بموجبهاء والتي يجب أن يحصل عليها 
"الممنوح له الامتياز" ويحتفظ تنهنسنا لتنفيد 
'المشروع" ولتوفير "مرافق المشروع" وفقا لهذا 
العقد. 


'قانون التحكيم" 

يُقصد به قانون التحكيم والتصالح لسنة ١9495‏ 
ويشمل التعديلات التى أدخلت عليه أو إعادة 
سنه من جديد بحسب ما يكون ساريا من وقت 
لآخر. 


'قائمة الكميات" 
يُقصد بها القائمة الواردة في الملحق "ه'. 


'توقعات تدفق النقدية" 
يقصد بها تقديرات تدفق النقدية من "المشروع" 
وفقا لما ينص عليه الملحق اح. 


تغيير القوانين” 
العقد: 


لصة ,7ع70نعدعطا عل0هم. عانم 
10005 رو5ع066156 ,ك5العممع لاز 
01 ]نام لاضمة 01 75ع020 لطة كاتنن 
أععأ]آء 220 عع:10 ماعط لهم 35 ,ل10مع16 


5خ 01 عع 50551560 عطا علمعنل 
مر 

'كأاتصعء2 علطوءناممة" 

ب5 ]6111م ,5ع©3532ع1 [[ة ‏ كضدءك/ا 
220 01215 0011015 
0 ]121ا5آلام 01 2067لا 1010215مم2 


عط 0غ ل0ع1ناوع؟ ,كلتاهآ ع1[طمء1آممم 
عطا لاط 0ع212أملقم لصهة لعمتهامه 
0 8م010 ظ1 ,ع2315م1ذوعهممه©6 
0010م 0غ لمة اعع زوعط عط امعمرع1م ا 
طااللا ععمقل7مع26 12 إااازعوط )مع زممط 

قلطا 


"اع سمناغوتائطدة" 

220 0م 4 1/15 
القطد لصة 1996 ,بأعث 3005 1[مه© 
-ع5] /إ31 01 0] 001112261025 علتلاعما 
010] م1010 11 35 أمعععطا امعماعمي 
.112 0غ 110 


"021115 01 [اذظ" 
طل طانه1 اعد 5ع1]لأمقنان 04 11ل كمدعللا 
."12" عانالعا5 


"كهملاءء ز0© اامالطكة)" 
01 كنتاوالط25» 01 65غ28 تطلادهء عط عصدءكل8 


عانالعطءذ5 ط2أا أناه أع5 25 أععزوعط عط 
ةن 


'2377آ م ععسصقط)" 
عطا 01 لإقة 01 عع رع «تناعع0 عطا ومدعكلة 
قلطا 01 غ02 عطا ععائج عمزبوم1لاه) 

عع م 


أ. سن أي قوانين هندية جديدة. 


ب. إلغاء أو تعديل أو إعادة سن أي قانون من 
القوانين الهندية القائمة. 


ج. بدء العمل بأي قانون من القوانين الهندية 
التي لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ هذا 
العقد. 


د. تغيير في تفسير تطبيق أي قانون من 
القوانين الهندية من قبل محكمة رسمية 
مقارنة بتفسير أو تطبيق هذا القانون مسن 
قبل محكمة رسمية قبل تاريخ هذا العقد. 


"تاريخ بدء التشغيل التجاري 

يُقصد به تاريخ بدء التشغيل التجاري 
للمشروع؛ وهو التاريخ الذي أصدر فيه 
المهندس المستقل '"شهادة الإنجاز" أو "الشهادة 
المؤقتة" فور الإنتهاء من تشييد المشروعء 
والذي يكون. مع عدم الإخلال باأحكام هذا 
العقد؛ في موعد أقصاه 


"تاريخ بدء العمل" 

عصد يه التاريخ الذي مس تيكه الحكر في 
ا ا 
على ثلاثين )*٠(‏ يوما من تاريخ هذا العقد. 


المبحث الثالث: عقد البوت ١ه‏ 


ملل ناعم نامرد 01 المعطماعهر عط .2 
]1 


-ع1 01 2200111220108 ,لمدعمعء عط .6 
1 12728أ15اء /[12ة 01 الاعمتاعهمء 
131 


مدتلم!] نإصة 01 العتاعء2ع2مرمء عط .ء 

0هز ل0ع7عامء أمم كقط علطت بنج[ 

ولط 0 ع6هل عط [لألن )ععل]ء 
تت 


01 «هنأداء7متعادز عط وز عومقطء 2ه .0 
د لاط 8ه[ مدتلمآ نإمج 01 مملوء تاممة 
طعناة 0غ 0ع25مصرم» 35 10م0ع16 01 أكتامء 
ه لاط و«ملنوء ذامم2 "زه مهاعم 1عاما 
آه عغهل عط 6غ عممم لرمعع1 01 أكتامء 

07 :1ع 7زعع7عث 5لا 


0 لإضة 01 5عنمء عط مز عع مقطء لإمة .ع 
10 عط 


"001" 

عأدل 05م ننوععمه [مأعمءلصتصم عط كموع ال 
مه عنمل عط عط القطة طعتطنت أععزمهم عط أه 
قط #ععمتاعم8 امعلمعمعلم1! عطا طعتطبه 
عط عه عأوء أاوع0) صمناء[ممره0) عط لعناذذا 
مولاء أمدرمك مممنا مادعا نارمع أهمه1كااممر 
طعنطبت لم اع زمورط عط 01 مملاعنتسأاكدم 1ه 
علطا 0 كمملءالامعم عط ها أععزطناد ,الهطد 
ل--- لفط تعأد! أمم عط بارع مععرع م 


"1021 ادر عع د سرهم" 
أوعتولاطم عط طعتطه مه عنمل عط كمدعل8 
دز عاز5 )ععزموط عطا 01 1ماكذدعءو5مم 
له دوع طن" عط 0غ 001 لإا لعرع 17 اع0 
دنزمل 30 صقط) ععندها عط أمم القطك طعتطنه 

لاع لمعك ولطا آه عنهل عذآ) صره را 


5 الفصل السادس: عقد الامتياز 


"شهادة الإنجاز" 

يُقصد بها الشهادة التي يصدرها المهندس 
المستقل إعمالا للفقرة الفرعية (د) من المادة 
(4-م). 


"الامتياز" 
يُقصد به المعنى المذكور في المادة (؟5-١).‏ 


'مدة الامتياز" 
يُقصد بها المدة السارية والمحددة في المادة 
(؟<5). 

العملوج له الامتياز" 

يُقصد به شركة 0.0000 ومن يخلفها ويجوزر 
أن يحل محلها بموافقة صريحة من "الحكومة". 
"'الاتحاد" 

يقصد به الاتحاد الذي يتكون من )١(‏ 5000 
0 لثم ثقءممة ؟ 3( لثعلثم ملم المؤسس/الذي 


يتصرف اعمالا لمذكرة التفاهم المؤرخة 006 
الك (١‏ العين م بين «الطرفين المذكورين 
"المشروع"”؛ وفي حالة فوز السدا 
المشروع من خلال كيان لغرض حا 
يشكلونه ويؤسسونه في الهند. 


أعمال التشييد' 
يُقصد بها جمتمع الأعمال والأشياء الضرورية 


5 التشغيل التجاري للمشروع طبقا لهذا 


"المقاول" 


يقصد به 'الشخص ' الذي دخل معه الممنوح له 


"ع111221العن) دمناءعامسمن0" 
عطا لإط 155060 61112216مجعه عطا كمدءكل1 
10 015113111ام 1ع128126 أمعلمعمعلن] 

.(0) 9-3 عاعتاهم 


"00112255102" 
5556 علتمدعم عطا عنتهط [الأمزك 
2-1٠‏ مع1ع نم نز مأعععط) 


"2100 موزأووءء0082)" 
عاطدع1[آمم2 25 2200عم عطا ذموعاز 
.2-2 عاعتاتة ما لعأأعءمة 


"0112115 زأووع0022)" 

علناعص1 القطه 320 عات .8/1/5 دموعلة 
١15 5060655015 320 062121160 95‏ 
001 لإ 20760مم2 لإأووع مه 


"صن زا”:معمه)" 
(1) 01 025150128 1012أ2501مه عطا دمدء81 
00060 (111) لمده 8888 (1) مهذذم 
عط © (022]6ا15لام عطتاعدللعمره] 
-- لعغ02 250128 5معلطنا 01 سسالصدممترع1/ا 
لاط ماغضز1 لعرعامةء ("2" ع1 بالعطء5) 
عط :10 5100128 01 ع5ممتلام عط ع0] ,معطا 
8 05 ألعلاء عطا مز لسه أععزمسظ 
أع10[6م عطا العمرعامطز مغ ألاأووعععناد 
ع5 0) عاأعلطعا عومملام لمأععمة 2 طعنامعطا 


مذ صعط لإط 01:2640م2معم1 سد لعممما 
]1 


"1170115 11011 11و05" 


55+ كمه رهط [[آجه كطدءعكا 
لقأءتعصصرمه علاعتطعج 0) /طروووعععر 
هذ إععزمع 2‏ عط 01 مملنويعمه 


1ع مث خنطا طازب ععم 26000103 


0ع رون" 


عط 1 و11 


معطب لابب 


أو كل "عقد المشروع". 


'فترة علاج العيوب" 
يقصد بها الفترة الفكددة كفي هذا العقد لعلاج 
العقد من قبل الطرف المسئول عن ذلك الخرق 


"الديون المستحقة" 
تلععد بي الجمالى الأمائة بالقائية بااؤريية' الكنة 
المستحقة والواجبة الدفع إلى المقرضين 


بموجب وثائق التمويل: 


وثائق التمويل بغرض تمويل المشروع 
("المبلغ الأصلي') | لمستحق عند "تاريخ 
الفسخ" باستتناء اي جزء من المبلغ 
الأصلي يكون قد أصبح واجب السداد قبل 
عام من تاريخ الفسخ ما لم تتم إعادة 


الحكومة؛ 


)١(‏ جميع الفوائد المركبة. وأتعباب ورسوم 
التمويل المستحقة على أو المتعلقة بالدين 
المشار إليه فى الفقرة الفرعية )١(‏ أعلاه 
حتى الموعد [السابق ل “تاريخ الفسخ"] 
باستثناء: (أ) أي فوائدء أو أتعابء أو 
رسوم كانت واجبة السداد قبل عام من 
'تاريخ الفسخ"؛ (١‏ الفوائد الحزائنية أو 
الرسوم واجبة الدفع إلى المقرضين 
بموجب وثائق التمويل. 


المبحث الثالث: عقد البوت /لاله 


1210/1112 لع7عاضء كقط 0112152 1أذوع002) 
أععز20 عط 01 لإصماعه آله ماضز عرعامء 
0 


”ولمع عترنن)» 
لطا ضط ل0عأاععم5 0مقمعم عطا كصوعكل/ز 
عه طعوععط /لمة ع8 كنات ع0) اللعلرععرعم 
كلطا 01 15108/ا10م لإمةه 01 اللتتداعل 
107 ع16[1كمممدع2 لإأعموط عط لأا امعطصمعع7عم 

السدكعل عه طعوءئط طاعناد 


"عن )اء12” 
عما<ا10 101 عط 01 عندععروعد عطا كموعكل38 
8 1110665 182 0ع1255ملاء 115لا5 
عطا 2ع0ض2نا 5معلدعا عط م6 علطهلزهم لمة 

:170115 222128 الآ 


أطعل عطا 01 ألنامممة [تلماعمكعم عط) (1) 
عطا معلهن د5تعلمعآا عط نإ 0ع10110م 
1520118 101 كارع دناء00آ1 ع«أعصدماط 
طعنطت ("لومتعممم" عط) عع زمءط عط 
6110 ع2 01 25 15]3201285لا0 15 
عطا 01 56م لم2 ع12لنااءءاء أناط 10366 
عه؟ عنل صعللة؟ لفط أقطا لومأعصمم 
عطا 0غ 1101م لدعلا 00 العم لإومع] 
طعنادو و5و5ع21نا 10212 02108 لمعل 
لعا نلعطعنعع وععط 520 أطعتص اهمع 
لص :001) أ0 أمعكممك مارم عغطا طالنه 
وعء1؟ عمكصفصة باأدعععامز لعتصنعة أله (1) 
أععمدع7 مزعو هه عاأطدلإاهم حعوتمطء عد 
عكناتك-طناك نأ 0) لعمعاعء أطعل عط 01 
ع ماع60 1م] عغهل عطا ها من علاوطن (1) 
8ألناءنء انط عونا ممتأممتصى 1 عط 
أقخطا حن تمك "له وعع1 بأدعرعاصا لامة (ن) 
عطا م عملم عدعلز عمه عسل معلله؟! لجط 
لتصعم (ط) عضن بعلوط صمللفمتصع1 
ععلصن عاطوللائم حعععم٠!ك‏ ع0 أذعرعاما 
عطا 0غ 5ئ026لا00آ ع لأللئصاط عطا 
لآ 


الفصل السادس: عقد الامتياز 


"النزاع' 
يُقصد به المعنى الموضح في الماذة .١-1١94‏ 


"إجراءات فض النزاعات" 
يقصد بها إجراءات فض النزاعات المذكورة 
في المادة .١9‏ 


'الرسومات” 

يُقصد بها جميع الرسومات» والتصميمات»؛ 
والحسابات» والوثنائق المتعلقفة بالمشروع 
الموضخة في الملحق "2" يما فيها "زسسومات 
الأعمال المنفذة". 


"الضرورة: 
يُقصد بها أي ظرف أو وضع من. المرجح أن 
يضر بأمن الأفراد الموجودين في المشروع أو 
حوله بمن فيهم مستخدميه؛ أو يشكل تهديدا 
قوريا. بالحاق اضتران :مائية باي من "صو 
المشروع". 


"الأعباء" 

المالي)» أو رهن الاختصاص» أو الرهن 
الحيازي؛ أو حقوق الامتيازء أو الرهن غير 
الحيازي؛ أو حق في عقار ضمانا لأداء التزام» 
أو حوالة الحق» أو أي امتياز أو أولوية من أي 
نوع لها أثر الضمان أو أية التزامات من هذا 
القبيل. بما فيهاء على سبيل المثال لا الحصر. 
تحديد : مستحقى التعويض عن الخسارة أو 
المنتفعين أو أي ترتيب مماثل بموجب أية 
المادية والتعديات على "موقع المشروع". 


أل أس مال الأسهم" 
يُقصد به المبلغ بالروبية الهندية الذي يمثل 
رأس مال أسهم "الممنوح له الامتياز" ويدخل 


'ع)ناوولآ" 
مأعتعط) 251150 8للمهعم عط عنتقط القذد 
19-1 عاعنعة دز 


"ع1نالع20 د10 تالموع؟1 عانتووتط" 
انمدع +10 2060م عط كصوع31 
19 عأعنامث دا طازه1 أع5 عأنام15[آ 01 


"وعساجدةآ" 

,065185 ,1285 عل عطا 04 ألد كصدعل3 
585 0010161 لقة 05د اتاعلةء 
عاتالعطء5 دز طكره؟ اعد 25 انع زمورط عط 0غ 
"اغلزناط 5ه" علناعم1 [للقطدة ل0صده ">" 
باع 800 عط 1ه وعم أ ول 


"لإ عع ع د11" 

5 ]2ط) 516025020 01 2010م 2 ذصوعل3 
عطا 01 للإاأتناععد عط عع مهلم م6 لإإععازا 
أععء(220 عط أنامطة ,0 02 كلةنالزنائلما 
5 لأع اطنط 0 267601 15عذنا ع«ذلبااءدز 
ع8 221ع220 01 أدعقطا ع2 للع تلطا للد 
5ا855 اعع زمر عط 01 لاه 0 


"ع22 : 7امسعه؟]1" 
835 طعلاد عع122طلزتاعطعء ‏ لإصجة كتردعء11 
ع1 ,1608م نانيك 110116 
11115 5601017 ع ا 


ا 01 لماعم "اه عق111071168م ,الع ممع أدكة 
01 لاإالتناعع5 01 أعع1آء عطا عمتتهط لمكا 
نعط اأقطذ 220 كدمتندع تاطه طاعند ععطاه 
01 261012 2ع ذدع0 لإلة لم نذأتسا أنامطتبد 
لا 01 د5علمهلء1عمع6 عه وععلاوم وون1[ 
1 لإقلة 707لا الاعتاعع مفكته عدأ لساك 
لده1كاام بأعع زوع عط ما عمتمتد اعم لإعلامم 
0 72]5ع170طاءع26702ع 220 5ععمةعطأساعم 

.51 امه زورط عط 


"3نم" 
5 [1[ ل0ع1655م< لتناد عط كصدعءك8 
01 لقاامقهء عتقط؟ لإأتناوء عط عم أأمعوعرمعء] 


المبحث الثالث: عقد البوت اه 


في ذلك الأموال المدفوعة مقدما من أي عضو 
في الاتحاد أو أي من المساهمين فيه إلى 
"الممنوح له الامتياز" لتكوين المبلغ المحدد 
لرأس مال الأسهم في "التكلفة الإجمالية 
للمشروع'. ولكن عند حساب 'دفعة الفسخ" 
المبلغ الذي تم الوصول إليه بعد أن يُستبعد من 
رأس مال أسهم "الممنوح له الامتياز" مبلغ 
الزيادة في التكلفة الرأسمالية للمشروع التي 
يحددها "الممنوح له الامتياز" لأغراض المطالبة 
للمشروع مالم تكن هذه الزيادة قد تم تكبدها 
إلى» ولن توضع في الاعتبارء أية مبالغ 
مضافة الى راس مال الاسهم بعد تاريخ بدء 
التشغيل التجاري عند حساب "دفعة الفسخ". 


'المركبات المعفاة" 
يقصد بها العربات المحددة في "الإخطار 
بالرسوم". 


"الرسوم" 
بمرافق المشروع وفق الإخطار بالرسوم". 


'الإخطار بالرسوم'" 

يُقصد به الاخطار الذي يصدر بموجب مسودة 
الملحق "و" المرفق بالعقد والذي ستنشره 
الحكومة فى الدريدة الهنقية الرشمية التكسلية 
انكدادا :إلى ممازسقهنا اللسلطات الستولة لها 
بموجب الاحكام ذات الصلة من قانون الطرق 
السريعة الوطني لسنة ١935‏ والقواعد 
الموصترعة يبو حية: و القن تقول" السدوت له 


عط علنااعها القطد مضه عتتهصمأؤوععمه© عط 
عط 01 ععطلعم زمه لاط لعع م2002 كلتن) 
5 ع نط ١5‏ 01 لزج لاط 01 تنا ً)501م0 © 
لاأأنامء 8 لنلاعع7 101 ع1 له ره أووعع2 00 عط 0) 
.)05) أإععزم [هأه1 عط 01 )نرع1مم تكلم 
01 0565م1لام 1017 أغط) ,رع لاع اط ,لعل أتمرط 
701 العل نزو نا متصئع 1 عن نالامطامء 
عط [لأقطذ لإالناوط ,العمرععرومث ؤلطا 
أ 322170 15 أهقط) الانامضة ته 35 لعدممكاعع] 
عكقط5 لإأالاوء عط) جمه؟ ع متلناعء علج 
لا كناد عط) ع1022115و5ع0206) عط) 01 [2ألمةء 
حد )عع زوع عطا ]0 أومه لأمأاتمقء عط طعتطبة 
1017 551023156ع0026) عط لاط لع)2اد 
20 01 05 5ع05م10آلام 
أعع زم لهغأه1' عط لعلععء»ةء العمملاوط 
مععط كقط أومء ؤوععلاء طعناو و5و5ع1ئ2نا )005 
عطا 01 [10103مم2 عط طازد لعسضساعما 
/ا32 ,711 نا؟ 011060 .001 لهة 5تعلرع.آ 
ع5 غ250 الفط 0010 عغ31 متغطعنامعط لإاأناوء 
عط) 105 أمنامعع2 ماما مععلة) ,0 لعمع510مم 

لع 221019 1لطلء 1" 01 ع05مآلام 


"5عاعلطء7 لعأمدع عر" 
ما طأعناد 25 0ع11اععم5 دعاعلطء/ا وصوء84 
801111 عع عط 


"ع1" 

ه 102 عاطامعوعمطء ععه؟1 عط ذ5صوع آلا 
مز لإالازعوط )ععزوءرط عط عماوبا عاعاطء؟ 
عع] عط طغامرا 2060102 
كل 0ه 


''10) 801122 عع"1" 
لمعل عم 25 امم عطا كصدعالا 
ع6 منغ "©" عانلعطء5 هه مواأعععط لعلمعممه 
لانن م011 لعتباع عط م1 0001 لإ لعداىناطنام 
عط أن ععلنمعيت ص[آ بيفوتلما 01 ععااع2ة0 
أمنلءلهم عل) ‏ لاط ل0“تعامضمن ورعبيامم 
دحل الام 1!] لأمممنجلظ عط 01 كرماوزلاممم 
وعانت عط مه ()عخ لآلز عط) 1956 ,اعم 
ببع| عغط) عماج تمطاننه ,معلسصتعععط) لعصدم 


7ه الفصل السادس: عقد الامتياز 


الامتياز" فرض رسوم وتحصيلها وفقا لأحكام 
هذا العقد. بما في ذلك الإخطار بالرسوم 
المنقح» إن وجدء الذي يصدر بموجب المادة 
5-8 


'وثائق التمويل" 
يُقصد بها الوثائق التي يحررها "الممنوحله 
الامتياز" فيما يتعلق بالمساعدات المالية (بما في 
ذلك إعادة التمويل) اللازمة للمشروع والتي 
سيقدمها المقرضون في شكل قروضء ودفعات 
مقدمة» ومشاركة في سندات الدين» وغيرها من 
سندات الدين أو الضمانات؛ أو المشاركة في 
المخاطرء أو التمويل بقروض طويلة المدىء أو 
عقود القروضء وعقود الضمانات»؛ وعقود 
الاشتراكات» والتعهدات بالدفع وأية ثائق تقدم 
ضمانات لهذه المساعدة المالية» وكذلك أية 
تعديلات في النصوص أو الشروط تطرا عليها. 


'الإغلاق المالي" 
يُقصد به التاريخ الذي تسري فيه 'وثائق 
التمويل" التي تنص على التمويل من قبل 
المقرضين. والذي يُتاح فيه 'للممنوح له 
الامتياز' الحصول علي ذلك التمويل على الفور 
بموجب 'وثائق التمويل". 


'حدث من أحداث القوة القاهرة" 
يُقصد به المعنى الموجود قرينه في المادة 


.)١-15( 


"الحكومة" 
يُقصد بها حكومة الهند. 


عط لاط عع عط 01 وملنعع11امه لمج 
عط طتاللا ععصمل !مم26 ص1 :2ه ت1ذوع عو 60 
24 العمطرععيهم ‏ كلطا 04 5لمإوالاميم 
!1 ,810141220102 عع لعؤزباع 3 5علنااعدا 

.4-2 عاع انث 10 ]20ةنا15نام 15560 ,لامج 


"11111115 1006| ع تتأعصهد11" 
عط لاط لعاأناععغاء كأمعت داعهل عطا ذ5موء11 
لوأعممقما؟ 01 أععموع 13 عرلهدمزووععم0 © 
105 (112221928ع؟ 108لناعه) ععمهاوزووج 
عط لاط 0ع10ا0,م عط م) )ععزمعوط عا 
,2072265 ,5قنو10 01 لإويد لاط ورعلمعر] 
05 220 5ع #نأمعطعل 10 ملام رءوطناد 
عآكا؟ ,5ع33216ناع 220 كأااعل: نماكمز أطعل 
/ا22 01 2318 أنا0-ععلة) ,مغدم تدم 
0 العطاععصقطقع أتلعىك 0 درره؟ يعطاه 
26نم ,5ااع70ع2826 تنون1 علنااعص 1 القطة 
,1]5 2816152 متأم رءوطلاذك ,كامعروععرع2 
8 00010192615 /لإ2ة 3200 5عام2 
,2551509206 لوأءصقصة طعدد 101 رامعو 
01 2106015 1665 210 

12001112205 12206 650. 


'0105) الدأاعصددة]" 
عطا طعتطنت سه عنمل عط كسوعك34 
117 101/101118م 5العطانان100 ع لأعمقصاط 
عطزمعع5 علأقط دتعلمع.] عط لاط عم لطن 
كقط ع551028215عع002 عط لله علنلعم]ء 
5 العناذ 0) ؤ5وععع3 26 للعطتما 

2211185 صاط عط رعلدنا 


"ص1 عنرباء [812 عععرن"1" 
مأعزعط) 0ع350215 ع لتمدعم عناقط القطد 
15-1 عاععرة نز 


"001" 


0 لع 1لوء /ا0 © عطا وصوء11ا 


المبحث الثالث: عقد البوت ١ه‏ 


"أصول الصنعة" 

يُقصد بها الأصولء, والأساليبء والتقنياتء. 
والنعابين» والمهباراث: واليقظنة والفطفة 
المتوقعة بوجه عام وبشكل معقول والمتعارف 
عليها دوليا من قبل مدير مشروع ماهر 
ومتمرس بشكل معقول يعمل في نفس نوع 
المشروع المنصوص عليه في هذا العقد 
ويتصرف بوجه عام وفق أحكام قانون الطرق 
السريعة الوطنيء ويعني ذلك أيضا مراعاة 
الأصول البتنسسية التسليمة في التتضميم: 
والهندسة؛ والتشييدء وإدارة المشروع والتي من 
المنتظر أن تؤدي إلى أداء "الممفوح له 
الامتياز" التزاماته وتشغيل وصيانة المشروع 
وفق هذا العقدء والقوانين والتصاريح المعمول 
بهاء والجدارة» والسلامة؛ وحماية البيئة؛, 
وترشيد التكلفة والفاعلية. 


'الجهة الحكومية" 

يُقصد بها الحكومة» أو مجوعة التوجيه؛ أو أية 
حكومة ولاية» أو إدارة أو هيئة حكومية أو 
مجلس حكومي أو جهة حكومية أو مكتدب أو 
جهاز حكومي أو سلطة حكومية أو فرع 
حكومي أو محكمة أو أية جهة قضانئية أو 
إدارية» سواء كانت على المستوى المركزي أو 
مستوى الولايات أو المستوى المحليء لها ولاية 
قضائية على "الممنوح له الامتياز".» وأصول 
المشروعء أو أي جزء منهاء أو على أداء 
بعض أو كل الخدمات أو الالتزامات المطلوب 
من "الممنوح له الامتياز" أدائها بموجب هذا 
العقد أو تنفيذا له. 


'فترة التنفيذ” 
يُقصد بها الفترة التي تبدأ من تاريخ بدء العمل 
وتنتهي في تاريخ بدء التشغيل التجاري. 


"ع11 دع تزسؤأوددتلسآ 000" 
,10065 للاعع] ,5ل52]100 ,5عن 1اع13م غ705 كقدء81 
عنام 200 ععمعع !لل ,ؤالكلة ,5ل:5]2003 
لعاععمىء لاأطفممكدع: لقة ل(الهععمعع عه اعتطبر 
ه 1015 '(21002||1 معام ل0عامءععءة 300 01 
0065260 لععلرء (رعمءاء 300 لعالتكاة لاأطههمد5وء 
5 01061181198 01 عمل عصدد عط مز لععدممء 
8 300 العتمععاعة كلطا عع70ن 0ع528ألاقء 
55 ©16] اانا ععمدلرمعء3 مز نإ[اومعوعع 
لممع ممعم لابمس 200 باعة طلم عط /ه0 
,8 أ5ع 0‏ عط 8[ وع6لاع2,م عللرععماعمء 
أء10(6م 320 1105ع 25م رع مطععملعمء 
لعاععمعء ع5 10ناه0ك تاعتطنت 200 العروعع همهم 
كاذ 01 رععمقصم ممعم عط هذ السوع, ما 
عط 20018 ع15052115ؤ5ع0026) عط لإا 5ؤمه1)دع 1آأاه 
مت أععء زور عط 01 ع 22121222 220 109غومعم0 
عاطمءذاممة بالمعسععرعة دلطا طلتت ععمدلرمعء2 
,لأء535 ,لإ ااتطدزاء: ,تصدعط عاطدء 1اممم ,ؤدد[ 


20 7012م0عع ‏ ,7أاعع]20م ‏ )0122م لالع 
5 لامعل لاع 
"عع الع تستطء 001" 

عغأ2]ا5 لإ0ة 08 5107 ,0601) 5ضوعء81 
بلمأاطع«!طاء١501‏ 2 01 و6111 5017 
 ©012122155101, 5035‏ ,اطع مومعل 
,/03أأناة ‏ الإعطعع 28‏ ملأهع7تاط ,لإلمط 
تعطاه 01 تتام ,لإ2[11امء511012مآ 
رلإل0ط ‏ 2176 اأوتمتصلج +0 [12ء1لناز 
8رأقط ‏ لم10 0 ,ع1ةاذ ,1[هالاءعت 


,0026655100331) عط 07 مقناء1ل50أكناز 
0 لضت 05 كأعؤوقة أععزمءظ عطا 
عه 211 04 ع0326هلقعم عطا عه ,أمعرعطا 
01 ك5ممتاقع 0611 عه دعء [بطعو عطا 01 لاج 
5101 نام 01 5061لا 00266551023156 16] 

ع1 ث3 ذأطا 10 


"لمنسء2© ددمنأغدأسعصء امددآ1" 
عط ممع عمتصصزوعط لمتعم عط دموع الا 
مه علتلطء لمة )نآ امعلسعع مع ممم 

01 ع5 


”08 الفصل السادس: عقد الامتياز 


٠ |"‏ س أ تق لل 
.)١5(‏ 


تحزن ,دبرا عون اشر" 
يُقصد به المعنى الموجود قرينه في المادة 
(5١-"؟),‏ 


"الاستثمار الأول" 
يُقصد به المعنى الموجود قرينه في الملحق "ح-" 
من العقد. 


'المعدل الداخلي للعائد" 
بقصد به المعنى الموجود قرينه في الملحق "ح"' 
من العقد. 


'المقرضون" 
يقصد بهم المؤس سات المالية أو البنوك أو 
الصناديق أو الاتحادات أو أمناء حاملي سندات 
الدين أو غيرها من الضمانات ومن يخلفهم أو 
يتنازلون إليهم؛ الذين يقدمون الدعم المالي إلى 
'الممنوح له الامتياز" بموجب أي من وثائق 


التمويل" 


كتيب الصيانة" 
يُقصد به المعنى الموجود قرينه في المادة (9- 
-). 


'برنامج الصيانة' 
يُقصد به المعنى الموجود قرينه في المادة (9- 
3). 


'الأثر العكسي الجوهري” 
يفصد به الاثر العكسي الجوهري على: (أ) 


"لاع 26لع 12ا اسع لسعمء110" 
126 أنعلمعمع120 عطا كنوعكخح 
6-1 ع1علانث 10 )30نا15نام ل0عأراممم2 


"ادع 1 20111221 أعع 01ر1" 
8 عط عناقط القطد 
15-3 م1ع رم وز مأعرعلل 


ل 05115 


"1176511112 [2نأتد1" 
58 هذا عناقط [الأقطذ 
"28" ع 1نالعطء5 مز مأعرعل 


2512 


''77تااع12 01 82)6؟1 أمدرعارر1" 
8 علطا عناقط القطك 
."2" عانلعطءك5 صا مأعرعطا 


250 


''15ع 16120" 
ركلصقط ,0]1025 )كم [ةأعصهمة ذموعكل8 
عطا 01 5عع2051ا 05 5أأقلص) ,5ل20ن1 
تعطأاه0 07 5عت7ناامءعطعل 04 ديعل[مط 
210 50160655015 طأعطا 320 ,5ع 11 1نا0ه56 
لهاعص هص عل701م وهطلا ,كلع 2551 
00551012116 عط 10 عع35515)32 
8 عذطا 6ه الإمة 8ع0منا 

1000105 


"11221121 عع دعاس د11" 
1[ 6) لع356216 ملامدعطم عط ع لفط اأقطد 
9-5 ع[اع ليث لا 


"2010 قرع 20 عع تقد ستد1ة" 
1 0 0عط350715 عسمتمدعمر عط مقط اأقطد 
.9-6 ع1[ع ناث دما 


"أع»ع11] عورع :0ن 1أوزمرء)113" 
عطا (2) مه عع لقع عورع 300 اممع ور ومدء1ا 


المبحث الثالث: عقد البوت 7ه 


قدرة "الممنوح له الامتياز” على مراعاة وأداء 
أي من حقوقه والتزاماته بموجب ووفقا لأحكام 
هذا العقد؛ (ب) قانونية هذا العقد أو صحته أو 
طبيعته الملزمة أو نفاذه. 


'الخرق الجوهري” 

يُقصد به أي خرق من قبل أي طرف لأي من 
التزاماته بموجب هذا العقد يكون له أو قد يكون 
ل الل اعكسى حو قري لعل المسقتزوت للم 
يعالجه ذلك الطرف في غضون 'فترة العلاج". 


'الحد الأدنى لمتطلبات الصيانة" 


يُقصد به الحد الأدنى لمتطلبات صيانة 
المشروح على النحو المبين في الملحق 'س". 


'الحدث غير السياسي" 


يُقصد به المعنى الموجود قرينه في المادة 
(5١-؟)‏ من العقد. 


التشغيل والصيانة" 

بُقصد به تشغيل وصيانة المشروع خلال 'فترة 
العمليات” بما في ذلك على س بيل المثال لا 
الحصر مهام الصيانة. وتحصيل واقتصطاع 
الرسوم. وأداء الخدمات الأخرى الفرعية ذات 
الصلة. 


'عقد التشغيل والصيانة" 

يُقصد به عقد التشغيل والصيانة الذي قد ببرمه 
لمر جلها ماب مثع فارل يدها 
وصيانة" لتشغيل وصيانة المشروع أو مرافق 
المشروع. 


ع/اد065 ما ع لصم لووع0022) عط [ه لإاتاتطة 
لضة كاطع 15 01 لإضة مهعم لصة 
ع10326معع2 ضز لضة 2ع20ن كمملعدع تاطه 
العلرعءع2ع8ثة خلطا 01 5دمأؤأالامرم عط طاتنن 
8 .ع لل1[ة؟ ,لاأتاهعء! عط (ط) عو/لدة 
كلطا 04 لإ)[اأطوعءع101مء ‏ 01 عتالاأقط 

1 


"طعوءععظ ادمع 112" 
أ0 نإصج 01 بعوط عطازع بزط طعوعءط 2 وموع74 
ا علمعع7ع ةم لطا 75ع520نا ممانغدعتاطه 5ئز 
ماع12 2 عنقط مغ لإاعء!ض|/كمقط طعتطبن 
طعنطللا لصه غعع زورظ عطا مه أععلاط عو لم 
عكناء © لعاله؟ عناتقط القطة لاوط بأعناد 

61 ع1نان) عطا متطاانن 


111 111111" 
'' 120101121161215 
112112 111 تزراك] يا 


عط 01 م226 عام لهم عغطا :10 5اأمعطرع تناوعء] 
."0" عا نالعطءد متطاره] اعد 5ه امع زملط 


"ادء 17 [لدء1)نام دماح" 
مأعتعط) لعطلرع5ة3 ع للمدعم عط متقط الماك 
15-2 عاعناتة ما 


"011" 

01 ع7 ضرع لولم 200 لم تأووعمه عطا تمدع كلح 
مع 1075اومءم0 ع8لكنال اأععزمرظ عط 
01 1025اع2ن! ما لعأتصر ذا غأ20 انط ع متلنااء 12 
01 017 الماع مضه لسناعع 1 أ0» ,عع لف 2مع) 1212 
ومن اكلته ععطاه أن ععمممضهو عم لله فععط 
.ماعط امأمعلاعما 


"2 د00) 01" 
1ك انملع م0 عط كسوعالا 
مامز لعمعام عط لإقمر أقطا أعمعاممه 
عي 0 عطا لصم ع1 للتوأووعع000) م11 معء سام 
عط كن آنللعشه04) عه! تمان تامم) /غ 

.الااللاعوط أن زوعظلانء اط 


»ه66 الفصل السادس: عقد الامتياز 


'"مقاول امل كيل وال يانة" 

يُقصد به الشخص أو الكيان الذي أيبرم معه 
"ل ٠.‏ حََ له الامتياز" "عقّد - 37 خيل و يانة" 
"الممنو حَّ له الامتياز". 


'نفقات التشغيل والصيانة" 

يُقصد بها النفقات التي يتكبدها "الممنوح له 
الامتياز" أو يتم تكبدها نيابة عنهء والمعتمدة من 
قبل "مراجعيه القانونيين" لكل أعمال التشغيل 
والصيانة المقرر أداءها في مواعيد منتظمة 
والمتوقع منه بشكل معقول أداءها في أثناء 
"فترة العمليات” بما في ذلك على سبيل المثال 
با الحصر ما يلي: 


الموظفين ورسوم العقد واجبة الدفع إلى 


(ب) تكلفة المواد. والتوريدات» والمرافقء» 
وغيرها من الخدمات» 


(ج) اشتراكات التأمين 


الاستغلال. والترخيص بمزاولة 
الأعمال. والممتلعفات وغيرها من 
الضرائب الممائلة وجميع التكاليف 
والرسوم التي يتم تكبدها للحصول على 
التصاريح المعمول بها والاحتفاظ يهاء 
اللازمة لتشغيل وصيانة المشرع أو 
مرافق المشروع بكامل طاقته المصممه. 


"20021201 0811" 
طائط لأنامء ع0 مودعم عطا كمدع لكلل 
كقط 22112نز[ووء0022') عط طامط 


1 2م00 0211 طه مأل[ لعتعامء 
نمه :10آ كمه 1أعضلط لم02 مداع عهطء15ل 
22511011 عط 01 اأأقطعط دنه 


"عوجعم::1 لاع 0" 
مه عه لاط لعتتاعصا 5ع75ءعم<ه 116305 
لالنال ,علقم 1أووععطم0) عط 04 الهقطءطم 
101 015 أ لنطظ (01غأنا 52 5ا1 لإ 1011160زع0 
لمد لعآلتالعطعو /8ز[1د[ناوع 211 
8 لال لع 0 0ع3مأعااصة 12250021 
1121 2100 0005 

10 لطا ! الامط الا 


كتعغطاه لتنة 2165ة[د5 1ه أومء [[آج (3) 

0 2521098عم22م0 ععلا10[مترء 

عط) ها عاطهلاهم عع1 أعوتاممه 
,ل31 11 ,0001112101 0821/1 


,1165م5102 ,5266118[5 01 أوم 
رقع الازع3 'تعطاه جره وع0)زاتانا 


4 


1211103 101 15111211 

1061م ,ع15عكاء ,عولطعموظ أله (0) 
لله 23020 ذ5عة انسرد ععطأه لله 
07 195 1160ناع12 5عة1 320 كأوم 
لله للهةأمتهقط كمه صستماطه م0) 
لا06065581 كالمعءظ ع1طون11آممم 
عطا1 01 1ل© 0‏ عط عم] 
15 غ2 لاإالازعوط أعع زمءطلءنو زمعط 
لإأ1عم2ء معزوعل [أنا؟ 


المبحث الثالث: عقد البوت 0ه 


(0) جميع تكاليفٍ أعمال الإصلاح والإحلال 
والصيانة للمشروع ومرافق المشروعء 


(و) جميع النفقات الأخرى المطلوب تحملها 
بموجب القانون المعمول به أو التصاريح 
المعمول بها والضرورية لتشغيل وصيانة 
المشروع وفق المواصفات والمعايير 
بكامل طاقته المصممة. 


'فترة العمليات" 
يقصد بها الفترة مز تاريخ بدعء الْقَمسِ لتشغبز 
التجاري حتى انتهاء فترة الامتياز. 


'الطرفان" 
يُقصد بهما الطرفين في هذا العقد مجتمعين 
ويّقصد 'بالطرف” أي من الطرفين في هذا العقد 
منفردا. 


تأمين التنفيذ" 

يُقصد به تأمين تنفيذ التشييد أو تأمين تنفيذ 
التشغيل والصيانة. بحسب الوضع المعمول به 
في حكم المادة (؟). 


'الشخص" 
نقصد به أي فردء أو شركة أموال؛ أو شركة 
النخاض» او مشو ع يان “مال متشتركا. از 
اتحاد شركات. أو شركة واقع؛ أو حكومة أو 
جهاز حكومي أو أي كيان قانوني آخر. 


2110 
عط 


العموعء2أمع1 .تلومع [أد 
01 5أ5م 0‏ عع22 102162 
0 ,لإا1ااعة1آ اعع ز0 2 ناعع زمعط 


(ع) 


0] لع اناوع؟ د5ع1ناا للمعمعءء تعطاه [لة 
الاقآ عاطدء1أممة ععل7نا لعطتاعمز عط 
وألصععءظ ع][طدءزناممة #علرن +ه 
40 021092عم0 غطا 101 لإالوووععع7 


(1) 


اأعءز 20‏ عط 01 عع1212]6222 
300 كمهلادء1 1 أععم5 عط ما ع0لل1معء3 
معنوعل [أنا1 15 غه 5303205 

لأ1عهمة6 


"لمع كدده )ةعم 0" 

01 002306121118 100طعم ع7 كعصوء 83/1 
عط كه لإمزمعاء عط أدج ع مالم لمة نل0تن 
لر10ؤووع00) 


"2125و" 
امعمرعععع م ولط ما 1165م عطا كصدع كل/8 
وعم لالقطد "ناموط" 0مة لزاع /اتاعة11مه 
ولط ©) وع)مهظ عط) 01 #عطازء 

./م[120117101121 امع ماعع عر 


"4 أاناعع5 12121126 عع م" 
01] لإأأتناعع5 عع 0 هلمع عط كصوع كلا 


11111 01 001011 
200 00 101 /] !لاع 56 
وصدع) مآ عاطوء امم كه عع مومع ام لهام 
.3 م4111 01 

"درووعع2" 

لاالومصممء ,12011910031 لإمدة كصدع الا 
امامل ,ترلطوتعم):هم 6000011101 
00110 لاما ,1لا لاعلا 
01 1ت 00 01111 


تعطاه لزمج ع0 لإعمععة العصم 0017 
لاإأناصء لدععا 


5 الفصل السادس: عقد الامتياز 


"الحدث السياسي" 
يُقصد به المعنى الموجود قرينه في المادة 


.)؛-1١5(‎ 


"المشروع" | 
يُقصد به المشروع الموضح في الملحق "" 
المطلوب من "الممنوح له الامتياز" تصميمه؛ 
وإدازته الهندسية: واتخاذ التدابين اللازرمة 
لإنجازه؛ وتمويله» وإنشائه» وتشغيله» وصيانته؛ 
ونقل ملكيته وفق أحكام هذا العقد. 


'عقود المشروع" 

للد حا سبتقا القن وا عق لاد 
المشروع وإدارته الهندسية واتخاذ التدابير 
اللازمة لإنجازه؛ وإنشائه» وكذلك "عقد التشغيل 
والصيانة"؛ وأي عقد جوهري أخر (غير وثائق 
التمويل) أبرمه أو يبرمه "الممنوح له الامتياز' 
نيما بعد إريظ بالمشر ور 


"أصول المشروع" 

يُقصد بها الأصول المادية وغيرها من الأصول 
المتعلقة بالمشروع والتي تشكل جزء منه بما 
في: ذلك على سبيل المثال لآ الخضر: 


ا ار 
ذلك 


(؟) الأصول الملموسة مثل الأعمال المدنية بما 
في ذلك الأساساتء والتكوينات الترابية» 
والأرصفة» وسطح الطريقء. والتقاطعات. 
والجسور. والممرات المؤدية إليها وإالى 
الكباري العلوية» والطرق على الجسورء. 
وأعمال الصرف الصحيء ومرافق 


"غصء؟ ]1 لدع زاوم" 
ل525 5للمدعغط عطا عنتقط القطكد 
15-4 عاعلارة نز مأعرعطا) 


"اعء زوعط" 
عانلعطء5 ما لعط ترعوع0 أعع ز20م عطا كموءا/3 
15 ع51011215وع )0026‏ عطا) طعتطبر "ىم" 
1005م ,281261 ,لعأادعل ما لع ]1ألاوء؟ 
210 12211112123 ,ع6121م0 ,201550121 ,111811606 
عطا ططأازطا عمم102مع320 15 ععأكريما 

ألعلاعع7ع مث قلطا 01 101151025م 


'172222)5عع على اأعءأ زوعط" 
لإللة ,المعمرععرعىم خلطا بزاع /ازناعع11[مه كدوعلل/ة 
6ع بلولوعل عط +10 أعوتاممء 
عطا 01 «2ه1)علتائممء 220 العصرعئناءمام 
0012 لإمة لقة أغعهعاممت 021/1 ,اععزمعط 
عطا مقطا ععطاه) أاعقنصممه ‏ [فتعهم 
07 مأل1 لع7عارء (5ا7022ناء00آ1 عم لاع مقماا 
عط لإا ماما لعرعممةء ع6 عع المعرعط لزإقلم 
عطا طالد لمملاعع ممه ما عللهدهإأووععمم00) 

ع6 20 


"5اع455 اأعءزوعط" 

555 تعطاه له لمعادلاطم أأن كصوعال/ا 
عطا 01 ]2م 01028تاه1 لصه م عللأقاء: 
0 101160 !! امم أغناط عمتل ناعم أععزمط 


عطا دا عتاك أعع زمعط عط رعلاه كأاطوك (1) 
01 لإوللا 01 غطع 1؟ ,عكمع112[ 01 11011 
لزع 0115 
05" أأناك 25 طعداد 5اء355 عا[طأعوصة) (1) 
10115١‏ 00100] م1008 
1020 ,كألعم7ع/لهم ‏ ,كاألعماصقصطص 
ب5كع652108 2 ,5ع8مقطء7ء)12 .عع 2]]لاد 
10715 لطة 5ع52108 10 وعطءع103ممة 
.18/0115 012111386 ,5عع6210 ,ع0 1020 


الإضاءة؛ وإشارات المرورء واللوحات 
الإعلانية على الطرق. وعلامات الطرق» 
ومحطات تحصيل رسوم استخدام الطرق» 
ومعدات تحصيل الرسوم أو المتعلقة 
بتنظيم المرورء وأعمال الكهرباء لإنارة 
المشروعء؛ ونظم ومعدات التليفون وغير 
ذلك من نظض الأحتطالات النخصطة 
للمشروع: والاستراحات؛ ووسائل الراحة 
على الطرق: ومحطات الإدارة والصيانة: 
ومر اك الاخاثة: :ومز افق الخدمات» وبغيزذ 
ذلك. 


(6) زافق المشووع«الموتحسودة فنبن مقع 
المشروع. 


(؛) حقوق "الممنوح له الامتياز' بموجب أي 
عقد من عقود المشروع. 


(5) الأصول المالية مثل مبالغ التأمينات 
للامداد بالكهرباء. والهاتف. والمرافق 
الأخرى. وخلافه. 


(1) متحصلات التأمين مع مراعاة حقوق 
المقرضين المتعلقة بها. 


(1) “التصاريح والتفويضات المعمول بها" 
المتعلقة بالمشروع أو فيما يخصه. 


'اتمام المشروع” 
بقصد به المعنى الموجود قرينه في المادة (9- 


.)" 


"الجدول الزمني لإتمام المشروع' 
يُقصد به المراحل الزمنية الرئيسة للمشروع 
الموضحة في الملحق "د" لتنفيد المشروع. 


المبحث الثالث: عقد البوت /1اهم 


,5182215 ]2ن ,دع لالائعة) علماغطع1ا 
[ل10 ,كعدمأوعللم .كله3صط لعأد 
15لاه)] أ0 ممزاععلامء عط ,ه] امعمرماناوء 
ع1 1ه 01 مملند[ناوع: 0غ عملنداء] 1ه 
عطا ده عمتاطع نا 10 كلروط أدعلماععاء 
تعطاأه لصضقة ع«وطمعاع) ‏ ,إععزمصرط 
20 لحيت 31 001111110 
أدع1 ,إععزمع عطا +10 اللعلرماناوء 
,5 21621]16 نان دين ,21625 
21122 لظلة 2]1097ناذكتلتحم0ة 
51/16 رؤتعامع إعزاع, ,ناممعل0 

.عاء 5ع 1أاعة! 


عط 02 510012664 لإاللاعهط أعع زموط(111) 
,511 اعع زط 


022655102116) عطا 01 حاطعك عط]17('1) 
615ع76ع لذ أعء [10م لام ععلطنا 


لا 1تناعة5 35 طأعناد ركاء255 [و[عمقصاط () 
,لاآممناد لإالء1ماعع1اء +10 5ازوممعل0 
عاك ,5ع 1 للتان تعطأه لمه عممطمعاعء) 


0) أءءزطناد 05ععع10م ع1226اكم] (1/1) 
0 ,ماعنعطا حاطو '15علمعآ 


لمهة كاتصءط عالطدع1اممث ‏ (1/) 
مل عه 0) عمتاداعء؟ كمه02122)1طأنا2 
بأعء [0 عط 01 أععموع] 


''102)ء[محدهن) اع زوسسط" 
امعط لعطلمعكن ع لأصدعم عط عنلقط اأأقطك 
9-2 عأعلارم ما 


'عانتلعطء5 دمناءامدرهن) أععء زومط" 
أعءزم 22‏ ملازووعرع10م ‏ عط كصدعكا 
عم "10" عانلعطء5 صل طكره] اعد وعمماوع] 1ل 

باع زوعط عط 01 صمتأمأمعصع امسا عط 


الفصل السادس: عقد الامتياز 


مرافق المشروع' 
يُقصد بها إجمالا المرافق التي سيتم إنشاؤهاء 
أو بناؤهاء أو تركيبهاء أو تشيدهاء أو توفيرها 
في موقع المشروع من قبل "الممنوح له 
الامتياز" لاستخدامها من قبل وسائل النقل عن 
طريق تنفيذ المشروع والموضحة بشكل أكشر 
5 تفصيلا في الملحق 'ج". / 


'موقع أ 5 وع" 

الملحق ' اب " والتي تنسيفاء 0 
ومرافق المشروع التي سيتم توفينها وفق هذا 
العقد. 


"الشهادة المؤقتة" 
يقصد بها المعنى الموجود قرينها في المادة 


(5-9-ه). 


غانمة العيوب" 
يُقصد بها المعنى الموجود قرينها.في المادة 
(5-9-ه). 


"مهندس إدارة الأشغال العامة" 

يقصد به مهندس ادارة الأضغال العامة (أو 
إدارة الطرق والمباني) في حكومة الولاية 
المعين من قبل الحكومة بموجب رسالة خطية 
ترسلها إلى "الممنوح له الامتياز"؛ لتولي وتنفيذ 
ومباشرة المهام والواجيبات والمسئوليات 
والخدمات والنشاطات المو ضحة في الجزء "ب" 
من الملحق 'ى" المرفق بهذا العقد وفي أي 
مكان آخر فيه. 


'روبية هندية” 
يُقصد بها العملة القانونية المتداولة فى 
جمهورية الهند. 


"17نائعد"! أععزومم" 
مه د5عاتأاعه2؟ عط لزاع للاعع1أمء و5موعءكل31 
بلعاء نكمم ع6 0) عازذ أععزمءط عط 
لع0710-م5 05 ل0عاععمه ,لع القاكما بالط 
عط 01 ع5 1018 ع10021أذوعع002) عط 6 
اع ز0ع عط عم0تامعمرع امم لاط عقلكمن 
10 ألاه ع5 لإالدع5أاععم5 عم له 

."ل" ع1لالعط50 


"516 اعع زمعط" 
أء5 131:5ناء2101م عأداأدهء لأدع؟ عط كصوعل3 
عط) اعتطا ره "8" عانالعطاء5 12 ألاه 
عطا 220 لع معصريع امنا ع5 مغ 15 )مع زمعط 
مز 0ع0110]م ع6 0) 15 لإات[اعوط أععزمعط 

العطاعععع ثم خلطا طاذنتا عع 2000103 


")1)112ع) تفده زولووعم" 
0 0لع25012156 ع8 للمدعم عط علط اأهاد 
.(ع) 9-3 ماع ارخ را 


"أكلرا طعصسوط" 
لم515 ع8للمقعم علطا عبناقط ألأداد 
.(ع) 9-3 عل ارم مز ماعرع ا 


"لاعع داع م8 الام" 
ده /الا عاأطناظ عط مز ععع ماعمع عط دمدعاللا 
8 220 كا م1 


[00) لإط لم21 مع نوع 5710 01 اأمعصم امدمء12 


عط) 0) 122102 الامتصممء معغكغصد ععلمنا 
76110 ,6ل206112نا 0غ ,ع للهصه أووعع 002 
,5 نال .16]1015نا1 لأعلادك ألان ‏ لإلكه© 


ك1 201 كعع1لارع5 روع ]1[ لط ز05موع] 
"ل" عانالعطء5 +0 "8" غنوه مز طزه] ]عد 
اع ععرع م خنطا مز عدعط بوعداء له مأعهعطا 


''5ع© م1" تين ".و1" 
عط 01 لإعمع تناك أنا]9ة] عط ما ورعاع ]1 
أ عتاطنامع ]1 


المبحث الثالث: عقد البوت 9م 


'سعر الفانئدة" 

الإقراض المستحق بعد مرور عام على القرض 
وفق السعر الذي يحدده البنك المركزي الهندي 
السعر. يُقصد به متوسط اسعار الفائدة الرئيسة 
على القرض وفق السعر الذي يحدده بنك الهند 
المتوسط. يُقصد بسعر الفائدة أي ترتيب أآخر 
يحل محل سعر الفائدة الرئيس على الإقراض 
حسب ما يتفق عليه الطرفان. 


"التاريخ المحدد لإتمام المشروع”" 


يُقصد به المعني الموضح في المادة (5-4؟- 
ج). 


'المواصفات والمعايير" 

يقصد بها المواصفات والمعايير المتعلقفة 
للمشروع الموضحة في الملحق 'ل" وأية 
تعديلات في الشروط أو إضافات تدخل عليه 
وفق ما يتضمنه التصميم والمخططات الهندسية 
للمشروع التي يقدمها "الممنوح له الامتياز" إلى 
الحكومة' وتنتيدها "اأحكرفة مشكل صرية: 


ولث مومعو 


ومعءعمثه 


"5181 218" 

كعم غ2 عمتلمع! عصقهم عطا كمدع الل 
كوعلاز (عمه) 1 طالنت كمده1 108 تنناصمة 
علطن 0 عا دنهم لع11 25 انام 
عط مز لمة ,12لم] كه علمصحظ غناك عط نإ 
01 ع217128 عطا .12 طعناد 01 ععمعوطج 
ومةه! 101 5عغ52 ع8متللدع1 عمملرم عطا 
لط لع “ناهر دعلا زعمه) 1 طالنن 
01 عاصدظ عطا امد للم[ ؤه عامدظ عطا 
:ع0 لامة أقطا عص1[تد1 لق 2لمتد8 
طعناك 5ع]0]0)ىطناك أقطا ]21120861211 
لا الئاس 35 غ126 عملتلمع! عمسلئم 
.295)15 عطأا عع تاع6 0عع1ع28 


ممناعامدرهن0) نعء زوعط لعاسلعطء 5ك" 
")122 

مذ طامه؟ اعد علتممعم عط عناقط القطك 
() 9-2 ملعم 


"513203105 220 كدمتادءأأععمك" 
و20لضةاك لمة كمه تاقء 7 أععم؟ عطا كمدع الا 
مه لإاأأعدمقء ,لإأللنن عطا 0غ عملاداءر 
أع5 35 اأعع زور عط) 102 كامعممع؟ أناوع؟ تعطاه 
لإمه ممه "آ" عانلعطء5ذك هط[ طتره] 
200110 عه ,أمعرعط) كضملند»ء1 لمم 
لمن معنوعل عط مذ لعلتااعما كن ماأعرعط) 
لإط لعا)تسطناد امع زوعظ عط .10 ع8 مامععماقاء 
لإأووعومءاء 00مة ,0 عتتممهتووععمم0) علطا 

001 لإ ل10170ممة 


"50125015" 
١‏ ا دك 011 5 ل رن البليك 
. ل سد (11077) 820 , ل (111) 


01" 
]0 عنهاد عطا ك0 امعصتصعع نامع عطا كصدء 3/1 


.2 الفصل السادس: عقد الامتياز 


"عقد دعم الولاية" 

يُقصد به العقد المصاغ أساسا في الشكل 
الموضح في الملحق "ط" والذي سيتم ابرامه 
بين حكومة الولاية» و"الحكومة", و"الممنوح له 
الامتياز". 


"المراجعين القانونيين" 

السمعة المرخص له قانونا بمزاولة المهنة في 
الهند والذي يعمل بصفة مراجعين قانونيين 
'للممنوح له الامتياز" 


'مجموعة التوجيه' 
المادة .)١-1/(‏ 


'عقد الإحلال" 

يقصد به العقد الذي سيبرم بين "الممنوحله 
لمعتسن" و الحكر متا وحكوسسة الولايكة 
والمتركين بالضبيذة الموضبحة في'الفلحق ار" 
التي تنص؛ ضمن أمور أخرىء والذي ينصء 
ضمن أمور أخرىء على أن يحل محل 
"الممنوح له الامتياز"' شخص أخر بموجب عقد 
الإحلال. 


'الفسخ' 
يُقصد به فسخ هذا العقد والامتياز الممنسوح 
بموجبه إعمالا للإخطار بالفسخ أو. بخلاف 
ذلك؛. وفق أحكام هذا العقد ولكن لا يشمل 
الفسخ؛ ما لم يقتض سياق النص غير ذلكء 
انتهاء هذا العقد أو الامتياز بسبب انتهاء مدة 
الامتياز بشكل طبيعي. 


"تاريخ الفسخ" 


يُقصد به التاريخ الذي يحدث فيه الفسخ» وهو 


''1212عع1ع ث 201:1 ناك 5)216" 

ما لإالقتاأصمائطناد العمرمععمع 2 عطا كموعء 31 
عط مغ "1" ع1نالعطء5 م1 غناه أعد لمتزم؟ عط) 
220 0001) ,510 أوع350028 ماما لعزعانه 
02210 16 


"01015 ندة 53010155" 
لع تعاتتقطن) 01 صن لعأنامء؟ 2 كروعلز 
0) لعدمع» 116‏ الإأنلل ‏ 76325 لامععم 
ل5]2611]013 35 علتاعة 013ه1 صذا ععتاعورم 

.21 16 01 01]015نا 


"20100 عمسمع6 51" 
م0100 عصلرعع)ك ‏ عطا كروعل]8ا 
7-1 ع1ع انث مغ أقةناككنام 10160 نا015 


"22 22ععطعة متأ ناتاوطنك" 
لعتعادء عط م) العمععمعة عط كموعلة 
001 ,عله ص0 1ذوععمه00) عطا ع مله مأما 
أء5 10103 عط) دز وتعلرمع.ط عل لمهة 510 
,0100م "1" عابالعطعك صذز طاره] 
عط 01 102أناألأوطناو عطا 102 ,قتله رغاد 
ماع28 تاعطامصة لاط ع215دم1اووعع000) 

11عع1ع ثم 51155)1]101011 0) أعء زطلاة 


210 تسر 1" 
العماعع2م8 م لطا 01 درهلاأهقمتطلع) كموعلا 
2 10 )22لاككلام 067 لتاعطعط للوأؤوعء02) 330 
18 ع5 الاارعط 0 ع0 عع نسل صملأممتمعء1 
ولط 01 51025الام,م عطا طغابط ععمولرمع320 
عط) 5ؤ5ع1[هنا ,امم لالقطد أغنط امعررععموم 
عط علنااعصا ,دع الاوع؟ عواأتمعطاه العامنء 
)رع ع م تلطا 01 لإرزمعرء 
60 (ماؤوععم00 عط مغ بمزمءء 0 عنال 

.ع5كنا0ء لأقططكمم عط مآ 


"1026 دده زا مس تددم 1" 


عطا طعتلطب نه عنئول ‏ عط كصوهعكا 


المبحث الثالث: عقد البوت ١ه‏ 


التاريخ الذي يُسلم فيه الإخطار بالفسخ أو يعتبر 
قد سلم فيه من قبل أحد الطرفين إلى الطضرف 
الآخر وفق أحكام هذا العقد. 


'دفعة الفسخ” 

ديه :ا حمالئ النشالم واجية اللقر ين بن 
"الحكومة" الى "الممنوح له الامتياز" بموجبب 
هذا العقد عند الفسخ بما فيها دفعة الفسخ 
المستحقة 'للممنوح له الامتياز" بموجب المادة 


0-1 


"الاختبارات" 

يُقصد بها الاختبارات التي ستنفذ على النحو 
الموضح في الملحق 'م' ووفقا له لتحديد "إتمام 
المشروع" وإصدار شهادة بذلك من قبل 
المهندس المستقل قبل بدء التشغيل التجاري 
للمشروع. 


محطة الرسوم' ْ ٠‏ 

بقصد بها إجمالا المنشات أو المعدات أو النظام 
أو الألية والحواجز التي تتم إقامتها أو تركيبها 
بغرض تنظيم دخول وخروج المركبات التي 
تستخدم المشروح وت لصيل الزستوم وفق أحكام 
هذا العقد. 


'التكلفة الإجمالية للمشروع" 
يُقصد بها أقل المبالغ التالية: 


أ) مبلغ [ ] مليون روبية هندية. 
ب) التكلفة الرأسمالية الفعلية للمشروع فور 


عط ع6 الأقطذ طعتطلا كتباعع0 مناه تصرع]” 
كط عع1]100 00لا لمتصع1' اعتطر ره عنهل 
مععءصط علاقط ما لمممععل 05 لعرع ازاعل وععط 
0 5206 عطا 28اناد15 )مو 2 لإ6 لع62؟17اعل 
عطا طااينا ععمول7معع2 ما لإتميوط رعطاه عط 

لاع لوعع2ع مر دلطا 01 101/15105م 


"اع مجو لمتامستسعء 1" 
1115 عط 01 عادعع(ع28 علطا دكمدء3/1 
ع5 160 001 لا 2361م 
5آا) وكفاوك 00001011 
01-11 0001 عر 
أع220/0 102]1085[صطء1 128لتاعمآ 
ع55102211عع002) عط لاط عاأطولااععع1 

14-1 عاعنامم 0غ 131011ا15نام 


"5])وع1" 
5 أناه 37200 ع6 مُ) كاوعا عط كقضوء1/1 
طاابن ع30ل202010 م1 لصه صا طاره] أعو 


عطا عمتصدععل ١ح‏ "84" عانالعطعد 
15 320 «ملاع[مصسهم) )نععرزمعط 
أمعلمعمء120 عط لاط ممننغهء2)111ءه 


01 ]001111161117162 0غ 1101م اعع812 10 
اعع زوع عط أه مملأوععم0 لواعطع متم 


"22227 1001" 
165لاو غط) لاإإعلالاعع11م0ه ‏ كروعكلا 
300 لمداسمطععط +0 لاعاذلادى ,اأمعصام أنالوء 


عط ع1 0ت 1أداكم! 06 لعاععععء ورعاتوا 
01 أتلاءا/لإمادة عط مملعداناوء 01 عؤ5مم]نام 
:10 لصن )نعزم2ط عط)ا عصضاكن وعاعلطعء" 
عط طعته ععمدل1مععه ملععء" آأه مملاءء ام 

16م لم خنطا 01 15ن101151م 


"]05') أعءز0»ط 1051" 
زع مانو [اه] عط أه أوعناه! عطا كمدع ك8 


.1105م [ ].01155 تمناكحذث (ن 
اععزوءط عطا أن اذك [أهالمةء أهناعة (ط 


”3 الفصل السادس: عقد الامتياز 


إتمام المشروع والمعتمدة من المراجعين 25 )ععزمع2 عغط) 04 «ومناء[مصمء مممن 


القانونيين؟ أو :1105لمث 512001015 عط 'إ6 01160مع 
01 

جح( التكلفة الإجمالية للمشروع الواردة في 18 10166 )56 35 )5مك إءعز[70م 70181 0 
وثائق التمويل. 05 1108221108 


'مؤشر أسعار الجملة" 

يُقصد به مؤشر أسعار الجملة الذي تنشره 
شهريا وزارة الصناعة و"الحكومة مة" ٠‏ ويشمل 
ذلك أي مؤشر يحل محله. 


ل" "ل 
»اع120 عع21م علودع[مطط عط كمدعءل3 
لاو امللة عطا نإ لإلطغصمم لعطوتاطنام 
علنااعما القطدذ 20د 601) ,لإتأونلم1] 01 
.81لا عط دعانالأعطناد طعتطنت عرعلم1 لأقج 
5-١‏ التفسيرات 1 1-1 
١5-١‏ في هذا العقد. ما لم يفتض سياق 

النص غير ذلك» 


ع©] 121455 ,اللعممععرعوة3 قلطا م[ 1-2-1 
,5 لالع ع 15 للازع اه ألاع امه 


أ. تشمل أية إحالة إلى نص في أي قانون ذلك 
النص ارايت أحكامه أو إصداره من جديد 


رع 1611 لا38 (3) 
القطذك 10115101م 


ا2111101])ة 2 0] 
طعنةى علنلء11 


أو توحيده مع نص آخر من حين لآخر بقدر- 11026) 0] ع10أا 1010 15 35 10115108م 
ما يسري أو يمكن أن يسري ذلك التعديل أو 017 0ع]ع08ع-16 هك 1001460 
الإصدار الجديد أو النص الموحد على أية لاعناة 25 18# 50 60غ2501102مء 
معاملات يتم الدخول فيها بموجب هذا العقد. ‏ 01 ]112611ع72236ع-76 01 12001112211017 
15 07# 5ع116مم2 501102103مم 

221 ©) ع0الإاممدة 1ه عأ1اطومقه 

|1105 61 10 

ج70 لاع زعا 


ب. تشمل الإحالة إلى القانون الهندي الإحالة [[وطة 1200 120138 0غ وععر رمام 


إلى المبادئ القانونية أو القوانين التشريعية أو ,2615 ,18/5 ©معطغ) ‏ 101006 
القرارات التي تصدر عن السلطات أو .12]1085ناوء1 ,وع[لط ,وعع32مللىه 
القواعد أو اللوائح أو المبادئ الإرشادية أو طاعتط/ل ولانواعبزط عه وع10اعل تناع 


اللوائح الداخلية التي لها قوة القانئون في أية 
ولاية أو إقليم اتحادي يشكل جزءا من اتحاد 
الهند. 


جناندل الكلنات :فى .طنيطة المقرة عاق ضبيغة 
الجمع والعكس صحيحء وتعني الكلمات التي 


“م2 152 23007[ 01 ععع10 عط عنوط 
18 [112101 ل10ولآ :0 غأهاد 
1201 [آه ومتمنآا عط 01 أيهم 


ألقطد عقاناع د أذ عمتارممها كلرود عط (0) 
24 ,6153 7166 320 أوكتنام عل0نااعم1 


المبحث الثالث: عقد البوت 9ه 


تشير إلى الإسم المحايد شركات الأشخاص 
أو المنشات الفردية أو شركات الأموال أو 
المشروعات برأس مال مشترك أو الاتحادات 
أو النقابات أو المنظمات أو الكيانات الأخرى 
(سواء كانت تتمتع أو لا تتمتع بكيان قانوني 
مستقل). 


د. تستخدم العناوين لتسهيل الإحالة فقط. ولا 
تستخدم بقصد» أو يؤئر استخدامها علىء» 
تأويل أو تفسير هذا العقد. 


ه.. تستخدم المصطلحات والكلمات المكتوبة 
بأحرف بارزة وفق معانيها المعرّفة في هذا 
العقد بما في ذلك في الملاحق. 


و. ثفسر الكلمات “تشمل" و'بما في ذلك" على 
سبيل المثال لا الحصر. ٠:‏ 


ز. تشمل الإحالات إلى لفظ "التشييد”. مالم 
يقتض سياق النص غير ذلك. الأبحصاث 
والتصميم والإدارة الهندسية واتخاذ التدابير 
اللازمة للإنجازء والتسليم والنقل والتركيب 
والمعالجة والتصنيع والاختبارات وتجارب 
التشغيل وغير ذلك من الأنشطة التسي تتبسع 


ح. يُقصد بالإحالة إلى أية فترة زمنية؛ الإحالة 
إلى تلك الفترة حسب التقويم الهندي. 


ط. يُقصد بالإحالة إلى اليومء اليوم طبفا للتقويم 
لنمتق: 


5 226101528 06200128 5لمبا 
,115 ,5مل2615كدم عل نااعم [الأقطد 
امل ,01261085م 01‏ ,01032165 
11005 0< ,ك5أ5ناتا ٠/1565,‏ 
5عناناضء #عطأن0 ,0 25ملاقج تضدع1ه0 
6032 3 عمالاقط أمم عه ععطاأعطد) 

:(لإللامعء لوعوء1 


01 ع162لا0011 101 عقة 5ع متلدعط عط 
معدن عط غمه لالقطد 0م نزلده ععمعنعاء 
غ251 هم طآلقطد ‏ 2200 ,أ 
01 02 أأهاع 1م1212 +0 ملأ عتتاقدمع/عطا 

بألعطاععرعث علطا 


طانةا علتامملوعط 10205 له كخصدمع) 
تتعط طالد لمكن عمد 5ع ئاء1 [2ألصدء 
العلاععمع م قلطا دا لعم 1ع ذ8 7 أمدع12 

رو أنالعلء5 عط عمللناءدا 


إإيانا 


200 للع 1" 1105 ع 
لعنساكمم ع5 0) ع2 "عمتلناعم" 
1010| نم1 


رع ناعم "دممناءتماكممهء" 0 5ععمعمع 161 
عواتضعطاه الاعامم عط)ا ؤوعأضنا 
بلع أدع 0‏ ,83)000أأ 1210/25‏ 5ع15ناليع1 
,لإ اتأع0 ,العماء كناء10م ,ملاع اع 
115211210 ان ايان للرانينا 
نازع ,لملاوع 19 ,8ل أو5عع50م 
25 0112 220 001010155101128 

:نع مومع عطا 0 اجأصعلاء2 1 


01 00ئطعم 2ق 10 عمجعععاع؟ لإرق 
0 ععمععقع2 3 موعدم القطة عنطتنا 
لعدلصةاك تنقتله]آ 0غ عمتلسمعع2ة غقطا 

110 


مودعم اأحطة نإهل ما ععمعععاع: نإمة 
زلإهل عقلمة 21 3 0) ععمعمء1ت] 


(0 


2( 


(6 


40 


(ط) 


0) 


5" الفصل السادس: عقد الامتياز 


ي. يُقصد بالإحالة إلى الشهرء الشهر طبقا 


ك. تشكل الملاحق المرفقة بهذا العقد جزء لا 
يتجزأ منهاء وستطبق وتدخل حيز التنفيذ 
بالكامل كما لو كانت قد ذكرت صراحة في 
متن العقد. 


ل. تفسر أية إحالة في أي وقت إلى أي عقد أو 
سند أو وثيقة أو ترخيص أو وثيقة من أي 
نوع على أنها إحالة لهذا العقد أو السند أو 
الوثيقة أو الترخيص أو أية وثيقة أخرى 
حسبما يطرأ عليها من تعديل أو تغيير أو 
إضافة أو إيقاف العمل بها وقت تلك الإحالة. 


م. تعتبر الإحالة إلى التمهيد أو المواد أو المواد 
الفرعية أو البنود أو الملاحق فى هذا العقد. 
ما لم يقتض سياق النص غير ذلك؛ إحالة إلى 
التمهيد أو المواد أو المواد الفرعية أو البنود 
أو الملاحق فى هذا العقد. 


إخطار أو تبليغ أو معلومات أو تقرير يتعين 
تقديمه بموجب هذا العقد أو إعمالا له من أو 
تفويضا صحيحا أو من المهندس اللمستقل. 
بحسب الأحوال. 


للقطة طاصمم ما عممععاع برج 
وأنفارت ا ا 6 ث3 م لوا 
11011 


العلم7عع2ع ث4 5لطا مأ 5ع انالعطء5 عطا 
5قطا 01 أقهم [ه2معع121 ظة 1011 
اانا ما عط 11أنى 220 أمعممععمعم 
لاع©) طاعنامطا 25 اأعع]1ء 0مة عننه] 
عط 18 ألاه اع5 لإأووع1معاء عرعنا 

بالعلاعع7ع م قلطا 01 لإلمط 


لاله 0) عط لإمة غ2 عممعمعاعر تؤلرح 
110625 ,ألاع 1 لاتاكصا ,لععل ,العلررععرع2 
11 (إ2ة 01 اترعمرناءمل ع0 
0 ععمعتعاع؟ 35 لعضاقدمء عط القطة 
1551011 ,لعع0 ,الاعمرععرعة أهطا 
5 ]ماع00 “اعطاأه “0م عكرعن]] 
626260 1ممناد ,لعقة/ ,لعلرمعصة 
علط عط غ2 لعل«رعمكند عه 0116م 

ععلاع2ع1ع] لاعناد 01 


-طلا5 ,وع[علاعة3 ,كلوااعء2 0غ عع رمعرعاع1 
ذا وعالالعطء5 "إن ,وعكللهلء ,5ع1لء1ئة 
#نتعطل أمعععء ,القطد امعممععئوم قلطا 
56 ر5ع11لاوع؟ عواللارعطاه األإعاوممء عط 
بكلقااعع] 0 وععترعرع]ع, ع6 م لعرروءعل 
20 5م1305 ,5ع16ء2]1ة-طناذ ,0115م 

:اللعطاععرع ث قلطا ما عه 1ه دوعا نالعطء5 


20010171 .أاع025 ,العتاعع3282 لؤللة 
,10116 1 
01 11110110201011 ,116201011 نا ةزمح 
0] 1511211لام 01 1ع010 1150 نانع؟ أزممع] 
لاإمة لإط 01 10101 اللعمرععرهم لطا 
18111661 اأمعلدعمعلم] عط مه بليوط 
1 11 لاذه أمناععلاء لصة لنأدنا عط أأقطة 
لالنال 01 كلضقط عط عع20ن ع مامد مز كا 
طأعناك 01 علالألدامعوع رمع ل0ع212مطاناة 
باع 81176 لط اأمعلدعمعلم] عطا عه لبوط 

:56 لإقمم عققه عا 235 


0 


(0 


0 


(1) 


6 


)م 


المبحث الثالث: عقد البوت ه7؟هم 


س. تشمل أية إحالة إلى أية فترة زمنية تبدأ 


بعبارة "من" يوم أو تاريخ محدد حتى يوم 
أو تاريخ محددء كلا اليومين. 


ع. التعويضات واجبة الدفع من أي طرف إلى 

الطرف الآخر وفق ما ينص عليه هذا العقد 
سواء على أساس يومي أو خلافه» متفق بين 
الطرفين على أنها تمل الخسارة والضرر 
الحقيقيين المقدرين سلفا والذين من المحتمل 
أن يتكبدهما الطرف المستحق لذلك التعويض 
أو يلحقان به. ولا تعتبرء بأي حال من 
الأحوال» جزاء أو تعويضات اتفاقية. 


ف. ما لم يرد فيه نص صريح في هذا العقدء» 
تقدم أية وثائق يتعين على "الممنوح له 
الامتياز' تقديمها أو توفيرها إلى 'الحكومة" 
أو 'مجموعة التوجيه" أو "المهندس المستقل" 
أو جميعهم معا. مجانا من ثلاث نسخ. وإذا 
طلب من "الحكومة" أو "مجموعة التوجيه" أو 
"المهندس المستقل" أو جميعهم إعادة أي من 
هذه الوثائق مع ابداء الملاحظات أو التأشير 
بالموافقة. يحق لهم الاحتفاظ بالف سختير 
الأخريتين. 


وبتم تقريب الحسابات إلى أقرب رقمين 
عشريينء أي بإضافة واحد إلى الرقم الثاني إذا 
كان الرقم الثالث (5) أو أكثر أو الإبقاء على 


0 لإضة 0) عممعرعاع لإقة (0) 
02 11160اععم5 2 "مرمم" ع ماعمعصتصسمء 
ه "للغصن" عه "1ل" لصه عندل :7ه 
علناعها الهطة عنتهل عه نزهل 11160أععم5 

0 رز5ع]02 01 5لا02 طاعناد طامط 


تعطااء لاط 2616لا2م 5عع2028هل عط (م) 
صا طاكره؟ اعد 5د ععطاه عط ما بروط 
اعم ذه ععطاأعطننا بامعمععمع م دلطا 
25 ,عوا/تازعط 0 ,0 63515 طتعال 


-ع1م ع« انامعع لععمع2 /[(211نا ناك 


لاآع!11! ع5028دل له 1055 1122660أدء 
لام 0ع1نانم1 لسصة لععع] ]نو ع6 )ا 
عطا علااععع 0) لع[أنامء بوعوط عط 
01 لاو/زا لاط )20 ع8 320 5320 

0212865 02660 أنال1! .0 لدعم 


60 لاأووع7مءاء عؤالاارعطاه 55ع21نا (0) 
زديك عع 1ع لخر كلط) 10 
ع6 0) لع][إنالع 1‏ 2)102امعمرنءمل0 
عط) الإ لأعلوتصتن عه لعل1/ام0ئم 
عملعع )001/5 0 ع1لضمماؤوععم0 0 
أمعلمعمعلم! عط) «مل/لصة صنامرن 
أن عع5 لعل1/امرم عط القطد عععم اعمط 
+1 220 5عأممء ععقطا 15 3220 أومه 
عط 220/02 مناه20ت) عصاءعع)001/5) 
0غ لع (تلاوع؟ 5[ ع6 مأعمظ امعلمعمعلما 
طاالط مغن امعطناء0ل0 طعناد نامة لتنااعر 
بلولامعمهد «وللصة كأامعصحصمء عأعط) 
ولغ لتماع: 0) لع انلمع ع6 [ااأهطد لإعط) 
كمع2ع) 5ع1مم2 


عأاعمتطاعة لصد كالمعصطع ناكوء154 1-2-2 
0011 


مولن اناعاكت لضة كالعمرع؟ تاكوعم الى 
لضه للعاؤلاة عتاعط صذز عط القطة 
بعءع12م لممستععل 2 ه) عصمل كصملكه أ تماد 
علامطن ع0 5 01 العلل لختطا عطا طغاير 


الرقم الثاني كما هو إذا كان كان الرقم الثالدث 
أقل من )2 فيما عدا في حالة حساب الرسوم 
فيتم التقريب إلى أقرب روبية. 


5-5-١‏ في حالة وجود لبس أو تعارض في 
هذا العقد, يسري ما يلي: 


أ. إذا كان اللبس أو التعارض بين مادتين في 
هذا العقد. تكون الغلبة لأحكام المواد 
المحددة الخاصة بالموضوع محل النظر. 


المواد. 


ج. إذا كان بين الوصف المكتوب في 
الرسومات والمواصفات والمعاييرء تكون 


د. إذا كان بين أبعاد الرسم البياني على 
الرسومات وابعاد محددة مكتوبة» تكقون 
الغلبة للأبعاد المكتوبة. 


ه. إذا كان بين أية قيمة مكتوبة بالأرقام 
واخرى مكتوبة بالحروفء. تكون الغلبة 
لتلكد المكتوبة بالحروف. 

مادة ("): 

الامتياز وموقع المشروع 

؟ ١-‏ منح الامتياز 


العقد ووفقا لهاء تفو رض "الحكومة" بموجب هذا 


8طاعط 3 بتاماع0 لصة من لعلطيامء عماعة 
عع1 12 أمععلاء ‏ نامل لعل0 نامر 
لعلمنهء ع6 للقطة طعتطت ممند لعلف 

.126 أوع2635 0 ]أ0 


07 5ع بتاع [طصسية 01 عكقه ص[ 1-2-3 


تلطا 7لطازلزا 5ع1ع2همعين015 

8 هعطا ,الع ماعع روم 
لاأممة اآقطة 

كلطا 01 و5عاعارث ‏ ميغ وععبرنءط () 


01 151085لا50م عطا ,العمععوم 
عطا 0 اصولاعاعم وعاعتارىم غ1أزععمد 
القطذ «(ملأومع2510ممه “علرنا عناووا 
كعاعناتث ععطاه مز عوط مناه اتولاعرم 


عط ممت وعاعلمهم عط معمءعسوعط (1) 
القطد دعاعننث ‏ عطا روع1[نلعطء5 
أتةلاعم 


00 تلام رعوع0 مع ال عط ممع بواعط (11) 

5 5 320 5ع لاوط عا 

القطذ 1266 عط ,كلعمفلصة6ذ لد 
211/اع1م 


حم ل0غ21ء5 درواكمعصستل عط وعم عط (17) 
119 ع11اععم5 15 200 ع متعوطط عدا 
نلعم المطر عع )دا عط ,مماكمعصسال 


1 7ع ]لملا علتالولا ‏ لان معمباعا (7) 
ع5 ,10105 10 أقطا لضة 5لهع تار 
.انولاعكم القطذ معدا 


(2) عاع ناعم 
ع1ز5 اعء زورط مضه سملاووءعم0) 


21321010 2.1 
عط طاتر ععمصدلومععة دز لص م1 أعء زطناك 
كلطا ضا طانه؟ أعد5 كمملغتلممء لسة كما 


المبحث الثالث: عقد البوت /اهم 


العقد "الممنوح له الامتياز" في بحث ودراسة 
وتصميم والإدارة الهندسية وشراء وتمويل 
وتشييد وتشغيل وصيانة المشروع أو مرفق 
المشروع وممارسة الحقوق.» والسلطات» 
والمزاياء وال صلاحيات؛ والاسستحقاقات 
والانتفاع بها على النحو الوارد في هذا العقدء 
ينااقى ذلك على تفيل البخال لآ الحصير »الح 
في فرض رسوم والمطالبة بها وتحصيلها 
والحصول عليها من المركبات والأشخاص 
الملزمين بدفع رسوم نظير استخدام المشروع 
أو مرفق المشروع أو أي جزء منه (ويشار 
إليه إجمالا باسم "الامتياز”). 


7-١‏ مدة الامتياز 

مدة الامتياز الممنوح بموجب هذا العقد ‏ _ -ه 
سنه و شهررو يوما بداية من 
تاريخ بدء العمل (مدة الامتياز)ء يفوض 
الممنوح له الامتياز" خلالها في تنفيذ المشروع 
وتشغيل مرفق الشروع وفق أحكام هذا العقد. 


ويُشترط ما يلي: 


(أ) في حالة تمديد الامتياز من قبل "الحكومة" 
بعد الفترة المذكورة أعلاه ومي 
سنة و ل شهرو يوماوفق 
أحكام هذا العقد. تشمل مدة الامتياز الفترة 
أو إجمالي فترة تمديد الامتياز 


(ب) في حالة فسخ العقدء تعني مدة الامتياز 
وتقتصر على الفترة التى تبدأ من تاريخ 


له كاصوعع لإطعرعط 601) ,العتاعع7عم 
10 ع5510202315ع )0026‏ عطا ‏ و5ع2روطالاة 
628126615 للع أدعل ,لإلل)دك ,182)6أ5ع/ارا 
لطة عغ2اءم0 ,أعنهنات 200 ,1102216 ,1001م 
لم لإاتااعه؟ اع زوءطناءء زوءطظ عطا لاتمتمتلذ كر 
بكاطق5 عطا لإمزمء عم/لمة عذازعمعياء 0) 
0 015122]1005طالنة ,5عع1171168م ,5اع/لامم 
خنطا هط طاكره؟ اعد كه كاأامعمرع 1 لامء 
0 لعأتطزذ! :20 أغناط عمتلنااعم 1 ,امعررععرعم 
20 اعع11لمء ,لسقصوعل ,لاباع! م6 غطوك عطا 
لمة وعأعلطع/ا جرهم عع1 مع110م10مم2 
10 عع ]0 العم]لادم 0) عاطقنا وممدمعم 
/ا0ة 01 لإالازعه1 اعع زمعط لاعع زووط عغطا ع داكن 
علطا" الإإعلاتاعع1امء) 6معرعط) ‏ أكوم 

("مماؤووع00) 


2.2 )201165510985 0 

2 101 15 0مع)2دقع لإطعععط لمروزأووء026) ع5]” 
5/ا220...03 1202015 ..كتدعئل.... 01 لولعم 
المع 1ع 7ع م01 ) عط لمزم ع لامع سم 
8 نال (ل0مءعء25 00006551017) عط) 1036آ 
250212 15 0021156 أذوعءم00) عطا طاعتطبه 
06 ©0) لم اعء زووط عط أمعمعامص ا ما 
عطا طالن ععمهلممععة مل بتائعوظ اأععزووط 
.21601 101/1510115م 

أطخ 2201100 


6 لوأووع002) عط 01 أمعلء عطأا ص1 (3) 
5310 عغطا لمملاع] 001 لإ6 0ع70عىرء 
لقة ؤطام5...520توعلا... 01 0ملرعم 
عط طاانن ععمهل2مء26 صل كلإا08.... 
عطا بالعمرععدوم ذلطا 01 151005لا0م 
عطا علباعما اأهطد لملرمع2 ومإاووععده0) 
طعنتطه لإ لمعم عندععمععه/ل105عم 
لصة .لع0دعالاء 50 15 ممأووععم0) عطا 


عطا ,لملاممتصعء 1 01 أمعلاء عطا صارط) 
لمن مدعم أأحطد لمع لملدون عون 
لمع صسصى لمعم عط ما لعاتصاا عط 
مه عاض المعصنن مع صتاتطهةن) عط سم 
أالمتصعع 1 عط طاالط مدررلرء 


؟-” قبول الامتياز 

يقبل "الممنوح له الامتياز" بموجب هذا العقد 
الامتياز ويوافق على ويتعهد بتنفيذ المشروع أو 
توفير مرفق المشروع., واداء أو الوفاء بكل 
العقد. 


3ه موقع المشروع 


ا( تتعهد "الحكومة" بموجب هذا العقد بتسليم 
"الممنوح له الامتياز" الحيازة الفعلية لموقع 
المشروع خالي من أية أعباء في غضون 
تلاثين )"١(‏ يوما من تاريخ العقد مع 
حقوق المرور أو الإذن بالمرور 
الضرورية بغرض تنفيذ المشروع طبقا 


(ب) تؤكد "الحكومة" أنه فور تسليم موقع 
المشروع وفق المادة الفرعية (أ) المذكورة 
اله بحق " للمقنوت: تكد الاسيياف" بون 
سواه دخول موقع المشروع وشغله 

وامتكدافة ره ستدرع تا عفان التطموين 

و التحسينات في موقع المشروع متى كان 
لوووك ار مو كان وحمي كفك 
ورسوم ونفقات تلك الأعمال. والتحسينات» 
لتنفيذ المشروع وتوفير مرفق المشروع مع 
مراعاة أحكام هذا العقد ووفقا لها. 


5-5 استخدام موقع المشروع 

لا يجوز 'للممنوح له الامتياز' ‏ دون موافقة 
كتابية مسبقة من الحكومة ‏ أن يستخدم موقع 
المشروع دي غرض غير اغراض المشروع 
او مرفق المشروع والاغراض المتفرعة عنها 


02 1كوع022 0 ) عغطا 01 ععدمامءء460 2.3 
عطا 5أامعءع2 لإاعترعغط ع100211ووع002) ع1 
5وع1]31ع010 320 5عع381 320 دمأذوعء 6016 
0710م لاعء[8:0 عطا) امعميعامم1 6 
10 اذيك املعو أعء 0م 
كمه لقع تاطه كاز 01 اله عععدطءئتل لماعم 
040 كصرع) عطا طتازا ععمهل6مع326 لز 

1ع ثم علطا ما طكده] أع5 ده للممى 


51 أعء(2:0 2.4 


17 0ط ها د5ععل2]مع20نا لااعرعط 001 (ن) 
لوعاذلاطم ع100215ووععمم6) عط) 6) 
ع1 عازذ أععزم] عطا 01 رمأووء055م 
ولا2ل 30 تاتطااة ععصوعطم عمط مسرم 
العمععرعوم وؤلطا 04 عنهل عطا رمعم 
01 كغطع 1" لإتنووععع2 عطا طاائت وعطاعع0) 
01 ع31005ام عط 101 5ع نلوع1 تلو بلا لإا 
ما إ)ععزمط عط) ع2لأمعصعامصا 
لع مرععرعث قلطا طأزنةا ععم2660103 
امع زم عط مممنا أقطا كمسضكممء 001 (ط() 
0 ]212ناكانام 077 لعلصقط عماعط عاك 
عط (2) عاعلاقة-طند عمتلععع:م عطا 
عط)ا عناهط القطد ع0215مضزووععمم0) 
,01م #عامع ©] اطع1م ع/اأونااعكاء 
200 ع1د أععزوعظ عط عذنا لصهة لإمناع06 
لقة كععتهقطاء ,كأ05© 115 ]2 عكلقم 6 
لقة العمصرمماع/اع0 طعناذد و5عذمعمع»ء 
5 عاذ عع زمعظ عط صا كأمعممع 01م لما 
0 11266م210م2 015 لإتوؤوعء26 ع6 103 
0غ 200 )ععز50م عطا العمرعامما 
0 اععء [طناد /«إاللاعوط اععزمعط ع101710م 
عطا طالط ععضهل مم20 5[ 200 
العطاعع7ع لل علطا 01 5م510 10م 


سح 


5116 أعء زوعط عط 04 عونا 2.5 
الامطاابط أمم القطد عتتهممزووععمم) ع1 
01 [1012مصة 015 اللعكممء وعد 1017م 
12605آنام لإضة 101 عأزك أعع زمرط عط عدنا [00) 
عطا 01 5ع05مةئنام عطا +120 ضفطا ععطاه 
65 320 إاتاأعوط امع زمعط عطانءءزمط 


على النحو المسموح به بموجب هذا العقد أو 
خلافا لذلك وفق ما توافق عليه الحكومة. 


؟ -5 المعلومات عن موقع المشروع 


قدمت الحكومة المعلومات الخاصة بموقع 
المشروع الواردة في الملحق "ب" بحسن نية.؛ 
ومع العناية الواجبة بالمسائل التي يطلب 
'الممنوح له الامتياز" تلك المعلومات من أجلها. 
وتوافق الحكومة على أن تقدم إلى "الممنوح له 
الامتياز"» إذا طلب ذلك بشكل معقولء. أية 
معلومات إضافية تتعلق بموقع المشروع تكون 
في حوزة الحكومة الآن أو فيما بعد. ومع 
تعطي أي ضمان إلى "الممنوح له الامتياز” فيما 
يتعلق بوضع موقع المشروع. 


7-١‏ الحيازة الأمنة 
تضمن الحكومة ما يلي: 


(أ) أن موقع المشروع وحقوق المرور أو الإذن 
باستخدام الطريق الضرورية؛ التي تم 
الخصول عليها بالطريق القانوني الصحيح؛ 
ملك للحكومة ومخولة لهاء وأن الحكومة 
ليا الملطات: الكاملة للاحتفاظ بهذا الحق 
والتصرف فيه أو التعامل به بما يتفق ‏ 2ل 
ضمن أمور أخرى ‏ مع أحكام هذا العقد؛ 


(ب) أن "الممنوح له الامتياز" لن يكون عليه 
أي التزام أو مسئولية بالنسبة إلى دفع أية 
تعويضات أيا كانت أو إعادة تأهيل أو 
توطين أي شخص أخذ منه موقع المشروع 


المبحث الثالث: عقد البوت 9ه 


5عل5هنا لعالأتلصممعم كه ماأعرعطا لماأمعللعم1 
عط عؤاتتاروع)0 2ل 35 01 امعممععرعو4 5لا 
001 لإط 10160ممة 


]ع0 عا أنا0ط2 12101112110121 2.6 
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عأزد أععزمءظ عط انامطة 100أهمنه1م1 ع1 
10 ؤذ '8' عانالعطعذ عطا 15 ألاه اعد 
عنال طاتنت لصة طائهة؟ 0ممع هذ 001 برط 
طعناد طعتط/ت 101 5تعأأهم عط 0غ لتممعء1 


عط) ‏ لاط لع7أنوعء ‏ 15 108هم1م10ن1 
010 10 وععع3 [00) .07215 [ذوعء 0076 
2ه 05منا ,ع1ل2لنأؤووعء00252) عط م0) 
؟#عط1ننا؟ ‏ لإاضده ب,اأوعناوء2 ع1ط226همكوع1 


,ع1ز5 أععزوعط عط 10 وسمتتواع؟ وممتأه ددم لما 
إ122 01 055655م 2018 /إ202 001 طاعتطانة 
© اأءأزطناد .055655م 10 علزمء «عالوعرعط 
مضه 21609 أرعوع2مع: مم دعلطلهم 00[1) ذلا 
022 عط 10 لاأمونةا 20 65/ااع 
أعء ز0؟ عط 01 وممتأتلممء عط 01 أععموع2 مآ 

51 


صوزووع2055 أانثاءعدع2 2.7 
:2ط) 53112105 201 


عطا طاتنت معطاععه) علاذ اأعء زو00ط عطا (3) 
لإ1/2ا//م122 01 أطم21 لا,د2وو5ع1760 
لءأناوعة مععط عمصالاقط ‏ دعبلوع| 
/0ا2] 06 ؤ5وعع20م علال عطا لاونامعطا 
001 ه1 لعاوعء/ا لمة ما كعصماءط 
0غ ومع/نلاوم [آأن؟ 525 001 أقط©ا لضهة 
طانص لمعل لمرج 1ه عوممزل ,ل[امط 
لله ععاط[ا , المعاأواوكضمك عطردد عطا 
كلطا 01 201/15105م عط) انبلا 
00 
مم عناقط للقطد ع5ل2مملووععمه0') عط (]) 
0 ]الام ها عن لإالأتطد] 1 /صمنادع تاه 
0 0] انان )كاقطنطا 521017 6م000 له 
أمعصعة أ 1أاعدع لمن ضملغهان| تطقطعع عط 
عط صتمطتت مرنعا ممرعط لإمة 01 


رج( أن يد 


5ه الفصل السادس: عقد الامتياز 


أو أي جزء من موقع المشروع وتتحممل 
الحكومة وحدها مسئولية ذلك؛ 


يتمتع "الممنوح له الامتياز"؛ مع مراعاة 
الراك لود وشروط هذا العقد. بالحيازة 
طوال:فترة الامتياز. وفئ خالة متنع 
"الممنوح له الامتياز"” من الدخول إلى 
الموقع من قبل أي شخص يدعي أي حق 
أو ملكية أو مصلحة في موقع المشروع أو 
على موقع المشروع أو أي جزء منه. أو 
في حالة تنفيذ أي إجراء بما في ذلك الحجز 
يدعي أية مصلحة فيء أو عبء مالي على» 
موقع المشروع أو أي جزء منه؛ تدافع 
الحكومة؛ إذا طلب "الممنوح له الامتياز" 
منها ذلك. في مواجهة هذه المطالبات 
والإجراءات وتعوض "الممنوح له الامتياز' 
عن أية خسارة أو أضرار مباشرة أو 
افتشاعية رتت دن. لها" "الممو عله الامتيار " 
العبء. 


لدط إمعنعط) أقهم '[30 01 316 أعء زمعط 
عمندك عطا أقطا لصة لم2 1تاوعة وععط 
01 لإأتائط تكممموع: غ501 عطا عط [القطد 

001: 0 


0 أععزطناد ,القطة ع لقره تووععده) عطا 
ممه كصدع) عطا طكزيلا عصالزإامصم 
بألعمرععروم ‏ لطا 01 5مم )للضم 
220 دضزووع055م للالع626م 12 لالقررعر 
8 لال عأزد أععزمءط عط 01 لمعم لإمزدة 
أمعناء عط م[ .لمع ررماووععده0) عط 
لاط لعا نتو06 15 ع1022115ووع0026 عط 
1ن بغطعةت نام 28الطتقاء رممورعط زرح 
عاد اأععء زمرظ عط 01/1 02 12 أوع زعام .ه 
015 أمعلاء عط مت عه 1لمعععط) أقدم بمج 012 
ع7تلتاء12 همناع2 العمرمعع101ترع ‏ بزع 
1511ل لع لططع 22 ذلك 
017 #علااععع 1‏ 01 72]1ع0ازممم2 
لاضة لاط 102111260 عصاءعط 05غ2ل10ناوذا 
أ5ع15ع]12 لاض علاقط 0غ 8 لستهاء وممورعط 
217 08 516 امع زمعط عطا ره ععتقك /ما 
لعللقء ١]‏ ,القطذ 001) ,أمعنعط) ندم 
لمعاع0 ,ع5ئة105ذ5وعه0022) عط لام رممنا 
20 عمللعءع7:0م 220 كملهاء لاعناد 


ع00255102311) عط مععا داه 
5ه اعع12ل لاصة أكطلهع28 1160 تامطمعلن1 
5 015 1055 00150061131 
لإ202 ع5102315و5ء00260) عطا طعتلطنر 


مخطع كك طعناد لامة 01 اأانامعع3 00 ,آع]أناد 
.عقققطء 8ه أوعرعاما ,1ن 


(0) 


؟-8 الحقوق وحق الملكية المتعلق بموقع 
المشروع 


عط 09 غ111 سه كغطون] 2.8 
1ك أع20[6 
)2 


(أ) يحق 'للممنوح له الامتياز' دون سواه عباقط [اقطو عتتفدمأووععمه عط1 


استخدام موقع المشروع وفق أحكام هذا 
العقد. كك العرص يجوز له أن حتلم 


5 


عطا 01 عدن عطا مإ كاطعم ع لالؤنااءعرء 
عطا طغاللا ععمهل7معع2 12 عازذ امع زمعط 
250 العمرعععع م 5لطا 01 5مه1510لامام 
عطا عند لناعء: زمر غز عوممكلام قلطا 10 
لتنطا نإا6 عصصذد عط 01 عدن 220 لصادة 

.3115م 


المبحث الثالث: عقد البوت ١84ه‏ 


(ك) يشخ "امسو كه المتوان* بالنخوك الت 
واس تخدام موقع المشروءع أو مرفق 
التلغراف» وخطوط الكهرباء» أو غير ذلك 
من الأغراض العامة التي تحددها 
المكوفة يشرط الاتتسيث .هذا الذحول لو 
الاستخدام في حدوث "أثر عكسي جوهري" 
أو اإغلاق لمرفق كك 
"الحكومة" ا تجديد مرفق ف الدررة 
على حسابها ونفقتها وفق المواصفات 
والمعايير. وإذا أدى هذا الدخول أو 
الاستخدام إلى حدوث أية خسارة يتكبدها 
"الممنوح له الامتياز"» تعورض "الحكومة" 
"الممنوح له الامتياز" عن هذه الخسارة 
بزيادة مدة الامتياز بفترة مناسبة. 


(ج) لا يجوز 'للممنوح له الامتياز" أن يتخلى 
عن أو ينشئ أية أعباء على موقع المشروع 
أو جرع فنة فيما عدا لاك الموطسحة 
والمسموح + بها بموجب هذا العقد, ولكن ما 
من شيء في هذا العقد يؤول أو يفسر على 
أنه قيد على حق | "الممنوح له الامتياز" في 
تعيين مقاول لتأدية التزاماته بموجب هذا 
العقد بما في ذلك تشغيل وصيانة كل أو 
جزء من المشروع أو مرفق المشروع. 


"-9 الترخيص البيئي 

تؤكد "الحكومة" أن المشروع أو موقع المشروع 
قد منح تراخيص نتعلق بحماية البيئة وصيانتها 
على الشف الو ار دقف «الملدق أت ديولكن نه 


١‏ التراخيص البيئية اللازمة للمشروع 


بتاوللهج المطد عتتهموزؤوععم0 عط (ط5) 
عالذ أعء[20] عط 01 عذنا 200 ,م1 ؤوعءعع2 
ر5عه!! طمممعوعاع) .هك بز[ زعوط )عع زمءط / 
عتأطنام ععطاه طعنو عه د5عمنا عقضاععاء 
,لاأأء6م5 لإهم 0601 25 و5ع05م1لام 
ع5نا 07 260655 للعلاو أقطا 0ع10110م 
لقاءءع)12 2 زا اللاوع: غمص و5عمل 
أعع[0] 01 عتناوماء 01 اأعع8]11 عواء الم 
0 عمالععء<ء 6500م 2 101 إاللاعوط 
0غ 5ع2061]21نا 0001 أقط) لمة كلإهل 
5 لااأتائعدط أععزموط عطا أقط) عتتاكرء 
01 6255م 320 أوم0ك عط )2 لع2ماوع2ر 
20 162]1025اععم5 عط زعم 35 001 
0 260655 طأعناد عععطل/لا .512210205 
عط ما عععط 01 1055 /221 2100565© عؤنا 
[الهطة 001 ,00065510211 
101 ع55102215ع0006) عط ع2 5معم للم 
عطا ع ماقدع2ءم1 لاط ععرط 04 وو10 لاعناد 
.21 تناك لمرع2 لروزووعع0202) 


طاته أعدم أمم القطد موزووععمه0) عط ) 
عطا ده ععصوءطأسناعمع لزمة ماوع 01 
عاذ أععزمعظ عط 01 )نهم لاص عه عأمطنا 
لصة طاره؟ أع5 25 أمععلاء لصة 521/6 
العلرمعع2عم لطا «7ع20ن لع لمعم 
8 أقط) #علاعتمط ل0ع10110م 
لعتكاكمم عط الأقطذ متعععط لع2 امم 
عطا ده لماع تادعم 35 لعاع2م2ع121 01 
10 ع551021215عع002) عطا 01 أطعاءر 
عط) 1015 6مأع ©026:2‏ لامج 12ممم2 
05 !1 01 عع110111226عم 
ع 105 عمللناعما ععلمنععط 
تدم لاضة 05 أل 01 عنصممعأماهط لقه 
لاع ةط اعع زمعظ / امع زوعظ عط 1ه 


عع تم سدة1) 101112121 ]ا 2.9 
اع زمعظلاعء زمءرظ عطا أقطا 5معادم 001 
18مناع حعنتلضعك لعاصومع مععط كقط عااد 
10ل 2016م ألاأمعصصم الام 0) 


7 الفصل السادس: عقد الامتياز 


على "الممنوح له الامتياز" أن يطلب ويحصل 
على أية تصاريح معمول بها تتعلق بأمور بيئية 
قد تكون ضرورية أو لازمة للمشروع بموجب 
أية قوانين معمول بها. 


مادة ("): 
تأمين التنفيذ 


١-*‏ تأمين التنفيذ 


(أ) لضمان أداء التزاماته على النحو الواجب 
وفي موعدها في أثناء فترة التنفيذ. يقدم 
"الممنوح له الامتياز” إلى "الحكومة" في 
نفس وقت تنفيذ هذا العقد ضمانا بنكيا من 
بنك معترف به ومقبول للحكومة» بالشكل 
الوارد في ١‏ ق "ف" (تأمين التنفيذ 
للتشييد) بمبلغ روبية هندية'. 


(ب) لضمان أداء التزاماته على النحو الواجب 
وفي موعدها في أثناء فترة العمليات» يقدم 
"الممنوح له الامتياز" إلى "الحكومة" عند 
تاريخ بدء التشغيل التجاري أو قبله ضمان 
بنكيا من بنك معترف به ومقبول للحكومة 
بالشكل الوارد في الملحق "ص" (تأمين 
التنفيذ الخاص بالتشغيل والصيانة) بملغ 


روبية هندية. 


5-٠‏ تأمين التنفيذ الجديد 
في حالة قبض قيمة تأمين التنفيذ من قبل 


.'ن" عانالعطء5 مز لعا115 35 «ملاودمع تور 
بكعلاع/لا0ط ‏ ,القطة ‏ عتتهدةزووءعع02© عمزى 
0017 لاهة ستهاطه 220 +10 بإأممة 
160 الت ناكا وألمععءر2 عاطوء ناممم 
6 202 أهط) ‏ 25مع)6هم ‏ [2 تمع تررم زاوم 
أعء(820 عط :10 لع أناوء 01 لإتهووعععم 

.5 ع1طهء 1أممم نزمح عرعلمن 


:3) 1116م 
#4 اهن ان به 7.9 10 [(01300 ١١0‏ 


3.1 2611011112116 5611117 


عنلل 10 ,القطذ عتتهمهوتأووععم0© عط (3) 
15 01 ععمق ضوعم [2لنأعمنام لله 
ع 1ل 5 |ٌأطه 
0 أعلاتاعل ,لمقعط دملاو معدم امد]آ 
عط طازبنا لإلدنامع2ة][ناسزوة ,601 
علصةط 2 العمروعع عم خنطا 01 مملأناععيء 
علمةط لعانالعطء5 2 تنم عع اسممتدتاع 
أء5 101133 ع5ط) مز ,001 م1 عالطمامعععة 
" عط) ,00 'عانلعطءك صز طخره؛ 
10 /ا11ناع56 ايت اف 1 
...5 01 اناد 2 101 ( 1211011 اكلام 
عنال 108 القطةد عتتهصهةزووععمه© ع1 (ط) 
01 ع240102066عم ‏ [2نااعمنام له 
85 هط ع لقنل كممتادع امه 
5101 08 ره ,0001 مز عم لازاعل لمقعط 
2 11011 22166 تقناع علصقط عط ,001 عط 
0[1) 0) عاطمامءءءة علصقط لع1نالعطءة 
"1" عالالعطعءذ صا طاره؟ اعد درم دز 
0 101 لإااتلاعع5 1031216 1مأزءع5) 
5 01 آلا5 2 1015 (22266ع ]لتقم له 


5661117 1011112116لزع2 لأوع 1 3.2 
عطا 01 أمعمسطكدعد عط أو امدعب عط مآ 


١‏ " ؟ من تكلفة المشروع. سيتم توضيحه في وثائق العطاء 


'الحكومة" بموجب "إخطار قبض المبلغ" يصدر 
وفق أحكام المادة ,١5‏ يقدم "الممنوحله 
الامتياز" إلى الحكومة في غضون ثلاثين (:*) 
يوما من إخطار القبض تأمين تنفيذ جديد. وفي 
حالة التخلف عن ذلك يحق للحكومة فسخ العقد 
بموجب أحكام المادة .١5‏ وتسر يي الأحك أم 
الواردة فى المادة ١-5“‏ أعلاه مع التعديلات 
اللازمة على تأمين التنفيذ الجديد. 


مادة (4): 
الرسوم 


؛-١‏ فرض الرسوم وتحصيلها وتخصيصها 
(أ) مع مراعاة أحكام هذا العقد. يحق 'للمنوح 
له الامتياز" في أثناء فترة العمليات فرض 


رسوم والمطالبة يهنا وتحصيلها وفق 


(ب) تتعهد "الحكومة" بنشر الإخطار بالرسوم 


المبحث الثالث: عقد البوت "4 ه 


غ30 ناككنام 001 لإ لإااتناعع5 ع110921ماععم 
م1 لعنا155 م1010 اللعصسطدوعم 8‏ 6)] 
01 151075/ا20م عط) طازبطد ععرول1معع2 
القطدك ع215مماووععمه00) عط 16 عالع1اتم 
عط 04 كلإهل (لإلقلط) 30 ط1طغل 
طوع 001 0) طاكتمغن؟ ععل)ملظا لمعم طمدعمط 
اعتطلة عصللئة؟! لإالتناعع 5‏ عع مفممماممعم 
كلط) عن2متصلمع مغ لعلأتاص عط القطد 001 
عط) طازط ععصول2مععء2 195 ااعمعععم 
5 116 .16 عاأعتاتة ]0 151055ام1م 
لاأممة القطة علا260 3.1 عاأعلارث مأ طتره؟ اعد 
طوعك طعددك ©) 2015 الما 5غهانااز 

.ل أ1ناع56 ]مع 


(4) 1ع اعم 
000 


لدة دمناءء0011) راع[ 4.1 
عع"1 01 8124100 م0 ممه 


ونطا 04 201151075م عط مإ اأععز6ناذ (2) 

)11125 ,العلاعع7عم 

6ه 61731005م0 108كتال الأقطذ 

لص ل تتميعل ,لزلاعا ما لع األامء ع6 

طالبط ععمهل]معء22 مز ععط )عع 1[أمه 

0) ل0ضة ظم 1م8005 عع علا 
52116 عط 1126م 10مم3 


عط) طوتاطنام مغ دعئلةئارعلدن 001 (6) 
وفق الملحق "و" في غضون مائة وثمانين ع1لالعطء5 عم 25 81001522]102 عع] 
(١١)يوما‏ من التاريخ المحدد لبدء عط 0م25 كلاهل 180 للطنار "' 
المشروع. اعء 210 لع1نالعطع5 
0 الع لاع 111 م0 

١‏ إلى جانب الرسوم المبدنية. يؤخذ في الاعتبار زيادة الرسوم كل ستة أشهر بمعدل 7٠١‏ من الرسوم 


السائدة؛ وتحسب الرسوم حسب احر تعديل لها ويتم تقريبها إلى أقرب سعر بالروبية الهندية» ويجب 
توضيحها كل عامين بداية من مرور عامين على تاريخ بدء العمليات التجارية 
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(ج) 'مع مراعاة الإخطار بالرسوم؛ يجوز 
مناسبة للمستخدمين كثيري التردد على 
مرفق المشروع ونشرها وتنفيذها إذا 
اقتضت ذلك بشكل معقول ظروف محلية 
من وقت إلى آخر. 


(د) لا يجوز للممنوح له الامتياز فرض أو 
الإنجاز أو الشهادة المؤقتة. 


م( لا يجوز للممنوح له الامتياز تحصيل أي 
رسوم فيما يتعلق بالمركبات المعفاة. 


([) يعزيكن ١‏ 'السمذواج له الامتياق ' الرشوم يشكل 
مائتي (١٠؟)‏ متر من محطة الرسوم على 
أىامن حابي عرفق المشروع: 


١1-14‏ تعديل الرسوم 

في حالة تمديد مدة الامتياز طبقا لأحكام هذا 
العقد. تصدر "الحكومة" إخطار معدل (أو 
إخطارات معدلة) بالرسوم مع مراعاة زيادة 
الرسوم بواقع ٠‏ كل عامين. 


مادة (0): 
الالتزامات والتعهدات 
بالإضافة إلى الالتزامات الواردة في أي جزء 


111 ععط عطا م اع زطنل5ذ ن) 
/12 00051021 عط 
200 ط15أطتام 101150111216 
عمسمعطء5 28266م10مم2 امعدرءام مم1 
1502 35 115655 ]101061 108 (5) 
لودء10 لإ6 لع11نوع؟ ع5 '(0502251ع1 
.11 نا علطتلا 00 5ع32] 5لا ناعرل 


201 للقطد ع0215هزووعع002) ع1 
غ1 اتأمبا عع لامج اعع11م0» لمه بزع[ 
2011 161/0 035 
أهده151 220 عط ع0 م0011 

01 


(0) 


20 [للقطة 551022156ع6ع002) عط[ (ع) 
0) 3100[ هآ عع لزصنهة )عع11م 


.وعاعقطء 7 لع ممع 


القطة 2111 02) ع1 () 

أ عع1 عطا (12م15ل '(01051ناء1م05م6 

2ه غ2 2150 320 213235 1011 عطا) 

20 155عاع72 200 ألامطة ع22ة)015 

01 5106 ععطااء سه 21535 1011 01 
11107" اعء ز210 


عع"1 01 كده آوااء؟1 4-2 
153 لو أذلرعاءاة 01 العلاء عط مآ 
01 10115105م طأابرا ععمدلتمععة مذ لملمعط 
لع5الاع؟ عناوذا اأقطة 001 ,العممععروة كلطا 
انامعع2 مغصأا عمتكلةا (5) لمخم ملل عع] 
كلقع لا 0نن] لإععلاء 1090 © عع رز ع5مع201ا 


(5) 411 
تعستكلة]«ع20] لصة كسصمغدعتاط0) 
90 15 ]20 لضة مغ م115ل20 مآ 


للمستخدمين كثيري التردد على مرفق المشروع ويمكن تحديده في وثيقة العطاء. 
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آخر من العقد, وليس انتقاصا منها أو بديلاة 
عنوا» يوافق _الطرفان وزتعهد ان ايها يللي : 


1-5 الالتزامات العامة للممنوح له الامتياز 


يلتزم 'الممنوح له الامتياز" على حسابه ونفقته 
الخاصة بما يلي: 


)١(‏ بحث أصول المشروع أو مرفق المشروع 
ودراسته وتصميمه وتشييده وتشغيله 
وصيانته وفق أحكام هذا العقد. وأصول 
الصنعة» والقوانين المعمول بها؛ 


(؟) الحصول على التصاريح المعمول بها وفق 
القوانين المعمول بها والالتزام بها في كل 
الأوقات في أثناء مدة الامتياز؛ 


(؟) حسب الضرورة» تدبير الحصول على 
والإبقاء على السريان والنفاذ الكامل لحقوق 
الملكية والتراخيص والعقود والتصاريح 
المناسبة للمواد والاساليب والعمليات 
والأنظمة المستخدمة في المشروع أو 


(؛) ضمان أن يحتوي كل عقد من عقود 
المشروع على أحكام تعطي للحكومة أو 
لمن تعينه الحكومة الحق في الدخول في 
هذا العقد وفق ما تراه الحكومة. بدلا من أو 
عوضا عن "الممنوح له الامتياز" في حالة 
'الفسخ" وفق أحكام هذا العقد؛ 


عط 01 ل/لإ2ة 01 5)16010178طلناة 01 
تلط ما ععع طبوعواء اناه اعد كترم )دع أآاطه 
لطة ععرع2 1165ئهم عط باأمعررععرع م 

01102216 35 0: 


©11) 01 كه10) هع 11اط0 لمععدء© 5.1 
0012551022115 

08 15 )3 القطد 00255102215 عل 

©0516 310 0625©: 


بلع زوءع0 ول51001 ج521 دعام () 
220 006126 ,نتنأ كللمه 
لاللاعهة1 اأععء([20/واء4855 انع زوعظ عطا 
5 16[ تلاز عع2ة202010 قا 
12015177 5000) ,ا لعمرعععوة قلطا 01 
:15ا3آ عأطدع 1آاممكة 300 عء اعوط 


ها كالصصعط عاطوءزاممى4 [ل2 «منقاطه (1) 
عاطدعزاممة عطا طتتد إالمسماوم 
طاانزا عع120أممرمء مسرا عط 220 5لمآ 
عط) 2128نال 5ع12ا 211 غد أ1معمعطا) 
ع2 لرمزووع 002 


ع101 1011 دأ طلاتةأتنتقط لقة عكناء10م (111) 
2665531 0 85 ,اعه ©11‏ 210 
5أأع 1 لإ1هاع11م10م 11266م010م2 
2110 15 21600016 ,112155 
121125 101 5 0010 
5 2101 010065565 ,116]1005 
عطا ماما 01260م2م0ع12 عه م1 لعؤ5لا 
فك ذف" 


أععزمء طعدء أقطا عتناء0م 200 عاناكمء (1107) 
أقط) حاى 10م كللقاتمء امعممععمعوم 


أن 7©6أللوط دن 0 00[1) علأتاق لأنامر 


أن أمعترعع82ن لأعناد ماما معاد 0غ 0001 
ممه ©30أم 15 ,ل1مل)ع1ن15ل 0015 
مزع تنممأوىنن درن" ) عطا اه ت0لأنالأوطناك 
الاك كلام 0 لالسمتصضء']” آه أمعبك عط 
بلع ممع م علطا 01 كدان أذ 6011م عط 06) 
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(5) تقديم كل المساعدة للمهندس المستقل أو 
مهندس وزارة الأشغال العامة ومجمورعة 
التوجيه وفق ما يطلبونه بشكل معقول 
لتاأدية الواجبات والخدمات التي يقتتضيها 
هذا العقد؛ ش 


(1) تقديم تقارير إلى لجنة التوجيه بصورة 
منتظمة فى أثناء فترة التنفيذ وفترة العمليات 
وفق أحكام هذا العقد؛ 


(0) تحديد أنشطة المقاولين والإشراف عليهاء 
ورصدهاء ومراقبتهاء كل وفقّ عقد 
المشروع الذي يخصه.» حسب الاقتضاء؛ 


(8) بذل الجهد للحفاظ على التناغم والعلاقات 
الصناعية الجيدة بين الأفراد الموظفين 
لأداء التزامات "الممنوح له الامتياز" 


(1) وضع وتنفيد وإدارة برنامج للمراقهبة 
والسلامة للمشروع أو مرفق المشروع أو 
مستخدميهما وافراد المقاولين المشاركين فى 
الأخرى الضرورية لتوفير بيئة أمنة وفق 


)٠١(‏ اتخاذ كل الاحتياطيات المعقولة لمنع 
الحوادث في أو بالقرب من موقع المنشروع 
أو مرفق المشروع وتقفديم كل المساعدة 
المعقولة والمساعدات الطبية الطارئة لضحايا 
الحوادث١‏ 


عطا © عع2قا15و5ة 1[[جه 1011م (/7) 
210 8281261 األرعل معمعل0ن]آ1 
12502361 /إهه ‏ لإعطا 35 مناه2) 
عطا 01 عع ممصم لمعم عطا 8مك ع «للاوعر 
عطا لع020 و5ععالامع5 لدج و5علانل 
ارت يعت دك 


5 م"(لام2) عملععاك عط م عل[نام]م (ألم 

عط 8لكلال ذذكوط 6هتاللباوع 2 مه 

عط لضهة ‏ لمع 107)ضامعمرعامد][ 

طاللطا عع1020معع2 مز لمع ووم لنومعم0 
الل للعع1ع ىل ذلطا 01 كنأو 1011م عطا 


220 .500111601 ,ع17/15عم1ا5 ,أملممم32. 2 ([ل/) 

75 ]0 و16 الاناعة عط أمقاضمى 

اعع[ 210‏ علالأععموع 2‏ ملعل خعلمنا 
ولاقة55ععع2 ع6 /[222 35 العلاعع7ع لمر 


ل ©) كتترمككء ‏ عكلهم ([[ل/) 
1051121 0ممع ‏ ككهة ‏ لإلممضقط 
أعمصمه75عم عطا عصمصضة كصملاواءم 


عطا طازلة لملاعع2ممء مز لعلزإم[مدى 
2221755 16 01 1101م 
ع6 مث قلطا 7ع70ن مملادع تاماه 


2ه 2010121512 200 المعصرعامصز ,مماعبرعل («) 
عط 10 لتوعع 10م لزاء 531 لهة ععصح! !اع تناد 
كعكلا ع8 200 إاأالعوط عع زمءرطناءء زط 
أع2500عم 5كأعوناوهمن) عطا لمة أمعرعطا 
31 01 151015لا70م عط)غ هم[ لعهممعمء 
أععز0 عط 01 لإمهة 7ع50هن ومن ]لامعو 
01 7ملاعع017ه 08التااعه!ا والعرروععرعوم 
له ,5ع أعمعاء/ع0 200 كمملغوامالا لإأع]52 
0 766655837 1025ا]ع3 ععطاه [[ج 06 عمتكلةا 
10 (2100156الامع ع]ه5 32 علالامنم 
لمة 5دةآ عاطوع أاممة طاتد عع20ل10مع26 
ع6 1]عة27 لإتأوبالض1 0000 


615 ع1[طهمودةع2 211 عكلة) )0 
01 08 كأضع10عع2 01 ملاوع ناع1م عط 101 
لاألااعة"! اع زه وط/ع)1ز5 عع زووط عط أنامطة 
ع20ة5515ة عأطهممكوعع أله ع10/امعم 3220 
امعلاءع2 60 20 ادعتلعم لزعمععجعم لمة 
1 
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)1١١(‏ ألا يضع أو ينشئ أو يسمح لأي مقاول 
راتكن لخرايان يطالب من خلاله أو 
تحت إتدرافة بان بضع لو يش في اعتباء 

على كل أصول المشروع أو أي جزء منه. 
أو على أي حقوق 'للممنوح له الامتياز" في 
هط الأضول] مالم ينص االعقد مسرزاحة 


على ذلك؟ 


(01) اتخاذ الترتييبات اللاأازمة لاستخراج 
الأحجار» عند اللزومء ومراعاة والالتزام 
بالمتطلبات البيئية وغيرها بموجب القوانين 


(19) تحمل المسئولية عن يتيبائمة وصحةة. 
واستمرارية مرفق المشروع بما في ذلك 
كل المنشات ات التي تشكل جزء منه ومدى 
ملاعمتها للمواصفات: و التتعايون؛ 


)١4(‏ ضمان عدم تعرض مرفق المشروع لآية 


(15) دفع مبالغ مالية إلى مديرية الأمن أو أي 
جهاز حكوميء إن لزم الأمرء لتوفير 
الخدمات التي لا تقدم في سسياق العمل 
المعتاد أو التي لا يتم تقديمها إلا مقابل مبلغ 
من المال؛ 


(15) تشغيل وصيانة المشروع في كل الأوقات 
في أثناء فترة العمليات طبقا لهذا العقد بما 
في ذلك على سبيل المشال لا الحصر 
المواصفات والمعايير» وبرنامج الصيانة» 
وأصول الصنعة؛ 


60 2507 عنوع©2 08 عع13ام م) غ0 0 
01165 01 101ع112م0ن) لاله المتوعم 
عطا 7ع20نا +0 طعلنامقطا ع للمستهقاء 
لإقطة عع13م 05 ماوع 10 عرلهمموأووءءم00) 
01 هم لامة عه 211 ععنته ععصةرطاستاعمع 
01 كاطع 1 نزقة 0ه 01 ر,كاعووة اعع زمعط عط 
220 5207 ملمأعوعطا ع1ل102013أووع0022) علطا 
تلطا هط طكره1 أع5 لإأووع1م<اء 25 أمعع<ء 
611 حر 


11 2512118611621)5 لقان 5)[ 1121 641 
0553/0 220 ,266655331 11 ,ع0 ألاةنا0 


لطة [2أمع لمم الام عط الأانة؟ لمد 
عط 7ع20ن ك5أامعطيعرتباوع ع«عطنهن 
عاطدءنامم4ق لهة كلامآ عغ1طهء1اممم 

كاطع 
لااع5231 107 عألطأكصممدعء: عط (111*) 
عط) 0ه /إز)[الطهوسل 200 و5دعمل(لامكد 
اله 128للناعما لإانازعوط لععرزممط 
2040 1مع2ع5آ 2116م 101108 5ع7ناأعنارا5 
حاننا إياافك 1122 متم كتتعط) 


562203505 220 11120201025ع6م5 


ع5 اععز0 عط أقطا عأنكمعءع ‏ (0ال«) 

65 ةا 231 تدتما عع1 102105 

16201 0) للتقو5عء26 ذمع!أ5 [لد عكلة) 220 
زلاقة 11 ,كأمعسصطعدماعمء 


ععذله5 عط 0) امعصملادم عامم 07 
0017611011 الإ2ة ‏ 01 ]3م10 
01 01/15108؟م 101 ,لع نالع 11 الإعوعع لم 
مأ لع2010م )20 عنة 35 كعم الاقء5 لأعناذ 
عاطد[تة2 عند ع0 عؤزلامء [وتطهمص عط 
اف و ذلرك 


اع 210 عطا مأدأمتفم لمة عأوجعم 0‏ (1ا<) 
5 هذا 08أأنال ذ5عط1) 211 اج 
ولط طالط لإإتصرره1ممء ص[ لمتعط 
لعأتصذ! أمم أغناط عمتلناعءد1 المعمععمعوم 
عط ,كل قهل طقاد لقة كممتاهك 1 1اععم5 عط 10 
0000 لمدن عسمسسوععومءط ععمفمعام 3/2 
زععأأعوءط لإرأكنالما 
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)١(‏ إزالة على الفورء وفق أصول الصنعةء 
من موقع المشروعء. كل آلات التشييد 
والمواد الزائدة» والنفايات (بما في ذلك 
على سبيل المثال لا الحصر المواد الخطرة 
والمياه العادمة)» والبقايا وغيرها مسن 
الأنقاض (بما في ذلك على سبيل المثال لا 
الحصر أنقاض الحوادث) والحفاظ على 
موقع المشروع في مظهر لائق ونظيف 
وبما يتفقق مع القوانين المعمول بها 
والتصاريح المعمول بها؛ 


-5' التزامات "الممنوح له الامتياز" في أثناء 
فترة التنفيذ 


0( يلتزم "الممنوح له الامتياز"» قبل بدء تشبيد 
المشروعء بما يلي: 


)١(‏ أن يقدم إلى المهندس المستقل مع الالتزام 
الصحيح بالبرنامج الزمني لإتمام المشروع 
والتاريخ المحدد لإتمام المشروع.؛ البرنامج 
الزمني لتصميم المشروع؛ وإدارته الهندسية 
وتشييده» ويضع ويقدم رسومات "أسلوب 
المسار الحرج" أو "اسلوب تقويم المشروع 
وهر احدتة لإنعام. النشاطات المذكون ! 


)١(‏ أن يكون لديه التنظيم اللازم ويعين 
الموظفين أو الممثلين الذين يرى أنهم 
مناسبين للإشراف على المشروع والتعامل 
مع المهندس المستقل أو مجموعة التوجيه. 
ويكون مسئولا عن كل ما يلزم من تبادل 
المعلومات اعمالا لهذا العقد؛ 


0؛؟ عمالنمءعء2 «ااأمطزمعم عنامررعم ‏ ([إلاع) 
عطا طلم ,عع أعووظ لإتأونال1 0000 
0 9ئا[م7ا5 211 ,5116 امع زمءط 
17 ,216112[5م 220 بإتتعصاطعهمر 
اللعارفافك 1 12) 0 
204 5021651215 12322500105 ,كم2]10) 101[ 
عل «عطاه لهه طكتططتم ,(وعنهلل عاقو/ا 
أمعل1عع2 ممتنمالمسنا الامطائد عرمتلساعم) 
2 مز عازد أععزووط عطا معععا لمة (ولعطعل 
مذ 220 11055لممه صدعاء لصة أوعم 
عاطادعتاممة ‏ عطا طلتلد ‏ لإالمضمكدمم 
البررقة| 


عط 1ه دمنؤادع [1آاط0 5.2 


نال أت دامتأووءع022 © 
1ع دمت م) معت امآ 


56101 ألهط5 002255102215 ع1 
01 102 نماكم 01 الاعطرعء رع تتام 
تناع زوم عطا 


أمعل7عمع120 عطا © اللطناد 
أعء[0؟2 ج1 لمعه عنال طاتنا وععم اعمط 
لعانلعطء5 لصهة عانلعطع5 دنملاع[اممم0) 
651 15 ,عغ]03آ ملاع [اممره0) أععزمعط 
11 102أعتاتاكصم 220 ع8لممععماعمء 
لة غعنداناصلم؟ [احطة لصهة ع1[تنلعطءة 
/ 231 ن) لمطاعال/ة طنوط لمعن عل امم 
الع ع1 200 30107لل[ولاط أععزمعظ 
عطا +10 كأتقطء (1ظ81ط) عناوتصطءء1 
:2115 5210 عط أه ممع [مترمء 


)8( 


(0 


4ه 221092 أمدع2ه عاأوزناوع: عناقط (11) 


عاطهاللاك غملومم2 لمج عندمواوعل 
لاق 16[ 5ه 5ع 211 أمعدعرمء /ورعء 011 
عط) ع679/15م510 0) ع12126م120مم2 متععل 
عطغ طازط [وع0 6غ 20ج نإمعرزمرط 
8معع 5 عط /رعع0 تعومظ امعلمعمعءل120 
أله :10 علط أكهمموع: ع6 ه) 3200 مناه01 
]05 عع لقطءء 76065531 
كط 0 0151م ع1 ع1 

عع م 


المبحث الثالث: عقد البوت 9ه 


(؟) إنجاز وعمل وتنفيذ الأعمال والأمور 
والأشياء الضرورية أو المطلوبة للالتزام 
بالبرنامج الزمني لإتمام المشروع ولتحقيق 
الانتهاء من المشروع وفق هذا العقد؛ 


(4) تشييد. وتوفيرء والإبقاء على مقر إداري 
ميداني مجهز في موقع المشروع للمهندس 
المستقل؛ 


(5) توفير والإبقاء على معمل ميداني مجهز 
بشكل ملائم حسبما يلزم للمراقبة الميدانية 
من موقع المشروع لجودة المواد وأعمال 
التشييد. 


(ب) يسمح "الممنوح له الامتياز", في كل 
الأوقات. لمجموعة التوجيه. والممشل 
الرسمي للحكومة؛ والمهندس الممستقلء. 
ومسئول أية جهة حكومية له' ولاية علسى 
المشروع بما في ذلك المعنيين بالسلامة» أو 
الأمن» أو الحماية البيئية. بالدخول إلى 
الموقع للتفتيش على المشروع والتحقيق في 
أي أمر في حدود سلطتهم. ويجب على 
الممنوح له الامتياز. فور إخطاره بشكل 
معقول. أن يقدم إلى هؤلاء الأشخاص 
المساعدة المعقولة اللازمة لاداء واجباتهم 
ووظائفهم. 


(ج) يجب على 'الممنوح له الامتياز" ما يلي: 


التراخيص الضرورية أو الموافقات اللازمة 


طعناك أل معملترعم 250 عل ,علداءع20نا (111) 

ع6 /إ2لم 25 كع قلطا لقة كلع»06 ,كاعج 

0 عمع5ل20 6غ لع الاوعء؟ ع0 اودوع 160 

عاتالعطء5 ممأأعامصهن) إععزوءط عط 

ملاع أممرهن) انع زورط علأعلطعن م16 لج 

ق”طا طاانلا عءمهلممعع2 دز لد تعلدنا 
16111 لكر 


ه متفأاملهم لصة ع10110م بأعتاراكممه (07ل) 
0111 51 1 
أمعل معمع لصمآ عط 10 مه71002)16مع26 
له :غ511 امع زوعظ عط غ2 عع م اعمط 


/[ع121او0ع30 2 لاتمأاستهم لصح ع101710م (07) 
55 126013601979 ل1ع15 لعمماناوء 
[011150» غ1زك أعع زمعط عط 101 لع1اناوع1 
عطا لقة 15[دضعاهم 01 /إ11ل[لدنن عطا مه 
3/01 00051010 


اله غج .اللقطد ع5ل2مهزووععم00) عط1 (6) 
أعء زوع عطا 0غ 5وعع36 211010 .وعلملا 
عطا ,منا010) علترععاذ عطا 0) ,بعالك 
001 01 765 نأ أرعوع1مع7 0ع0212طألاة 
0ه #ععمستعومط معلل مدعمء120 عط 
لإعمعع م اللعصسمرء 0017 لإصه 01 1م0116 
بأعع زوعط عط أع/ا0 ممنأء11501ناز ممااقط 
طغابج ل0عطعععممء عومط) علالباءدا 
11 اقلت ود #فزنافة: ##قتالئك 
نمه امع زورظ عطا أععمكط1 10 لملاع1016م 
متطاد ععأاممم لاصهة عأدع 1اأد1م1 0 
عاطممهكمع مممنا مضه لإألومطانلة ماعطا 
القطة “تلان لك حنمن عط) بعنزامم 
عاطفضمك2ع؟ كلروذرعم طعناد 0غ ع1010710م 
ك4 لفوت 42 #طلتيت 5ن حفلياك لهك 
لمم وعلانال ‏ علالأاععمدعم ‏ عإأعط) 
105 ] 


ع( 


سد 


! الفط ت؟للومولوعععم0) ع1 


لنححنننه أن ستفاطه لصه 40 لإأممة ٠١‏ 
علا ه10 أنلا0رممد «م/لصة كععصوروعكن 


.هه الفصل السادس: عقد الامتياز 


لتشييد الطريق فوق الجسر والطريق تحت 
الجسر من وزارة السكك الحديدة. 


)١(‏ أن يطلب من منطقة السكة الحديد المعنية 
ويحصل منها على الموافقات اللازمة على 
"رسم الترتيبات العامة". والتصميمات 
المفصلة. وكل رسومات التشييد اللمزمة 
لتشييد الطريق فوق الجسر. 


(؟) أن يدفع مبالغ» إن لزم الأمرء إلى السكك 
الحديدية (أ) للحصول على الموافقة على 
التصميمات. (ب) لتحويل المرافق؛ (ج) 
لإضافة خاصية من خصائص السلامة (د) 
للإشراف على أعمال التشييد (ه) للصيانة 
في أثناء فترة الامتياز؛ 


(4) اتخاذ الترتيبات اللازمة للتعاقد مع حكومة 
الولاية ومنطقة السكك الحديدية المعنية من 
أجل تشييد الطريق فوق الجسر أو الطريق 
تحت الجسر وفق متطلبات وزارة السكك 
الحديدية. ويتضمن الملحق 'ق" نموذجا 
لذلك العقد. 


(د) يكون "الممنوح له الامتياز" منسئولا عن 
ضمان الحفاظ على استمرار استخدام أي 
مرفق موجود فوق أو تحت أو أعلى موقع 
التحويلات المؤقتة أو الدائمة المناسبة. 


)0( يتحمل "الممنوح له الامتياز" جميع التكاليف 
الخاصة أو المؤقتة التي يطلبها فيما يتعلق 
بالدخول إلى موقع المشروع. ويحصل 
"التمتوح له الامتياز" علس نققك هط يى 


2208 017 1020 01 5021م 
(8ل1]1 ) عع820 ععلمنآا 1020 /(08]) 
ر5/ا1521112 01 لإتائتصلا/ا عط رمك 


لله صتماطه 0مهة 102 لإأممة 
[2:عمع0) عطا 01 101215مم2 لاتدووع760 
.(للذ)) 0/188اع1012 )الع7اعع113218م 
ناوه 211 220 كصئزوء0 21160اعل0 
01 02اعنتأكممه عط ه10 كمعن لجوجل 
01 مم20 0عت7معع2ه0ه عط سم 208 

ا | 


5 0 ,لال 11 ركاقاع10/ا2م ععلقلر 
() ,كقمع 0651 01 [0131:مم2 108 (3) 101 
“إأعلة5 (©) ,دع تاننا +04 عمن/تطى 
01 5102الالزعمتناد (0)- ,5ع7تالوء1 
©1162 (ع) 220 5010م 

600 0026055102 عط عمتصستال 


101 8726215 مقكتة عتلقط 2150 القطة . 


عطا طااند امعمعع2ع32 ننه ماما ع عار 
20 أ2ع70ممء0017) 5026 لم لمععمم 
01 101اع0510» 107 عمج لإونلااتة؟ 01/ 
عطا عم 5ه ]208/1 علطا 
01 لتاكتصتال/ا عطا 01 كامعررع:1ناوع: 
15 28162261 أع00 كث .لإ2رانة ]1 

.5 16نالعطء5 غ2 2010م 


عط للقطة ع1ل2دمزووععمه60© 
ل221 أهقط) 118لتتاكمء 10# ع1[طزأكدمموع1 
2601 02 02067 ,2ه /(0116ن ع8لتأكلكرء 
هذل امع 15 عازذ )ععرزمعط علا 
15 ,056 لإ 52]1512101‏ 015 نا ألم 
عاطماتند 01 عذنا عط لإط ,لاتهذووعع76 
.01176510135 ]2102م 01 0123م طعا 


لله عوع6 القطذ ع:211صهزووععم0 ع5ل 
07 ل13ععم5 105 عوتقطء 320 5اومء 
لا 0ع15ناوع1 لهند 01 كأغطع 1 كت رمم رع 
عطا ما كوععع2 طأااتا لمتاععم ممه مز )1 
0026551023115) ع1 بعازك انع زمعط 


١٠١ الهطه‎ 


ا 


عط (0) 


زع 


التسهيلات داخل موقع المشروع أو خارجه 
التي قد يطلبها لأغراض المشروع وأداء 
التزاماته بموجب هذا العقد. 


ه-"” التزامات الحكومة 
تلتزم الحكومة بما يلي: 


)١(‏ نقل الحيازة الفعلية لموقع المشروع وحق 
الشروريين. الى 'الممتوح 'له: الامتيار* في 
غضون ثلاثين (0) يوما من تاريخ هذا 
العقد دون أية أعباء ؛ 


)١(‏ ضمان تنفيذ "عقد دعم الولاية" في غضون 
"٠‏ يوما من تاريخ هذا العقد ؛ 


(") منح أوء متى كان ذلك مناسباء تقديم 
المساعدة اللازمة إلى "الممنوح له الامتياز" 
للحصول على التصاريح المعمول بها؛ 


5( منح. في الوقت المنااسب». جميع 
زالتفريضات التي قد يحتاخجها 'الممتوح لده 
الامتياز" أو يُلزم بالحصول عليها من 
الحكومة فيما يتعلق بتنفيد ١‏ المشر وع واداء 


(5) التوقيع على عقد الإحلال في غضون 
خمسة عشر )١15(‏ يوما من تفديم إخطار 
من قبل "الممنوح له الامتياز" بشأن الإغلاق 
المالي؛ 


المبحث الثالث: عقد البوت ١1مه‏ 


ع2 طعناذ أ5م» 15 غه متذاغطه0 [2[1اد 
5ه 516 اعع زمر عط عل51أالاه 01 له 
عط) 101 )[ لإا لع7تنوع عط بإولم 
عطا 0م32 إععزمء عط) 04 عومم”لام 
101 1005أقع 1أطه 115 01 عع2 ةلماعم 

16 كش قلطا 


01 05 تنمتادع 011 5.3 
:القطة 001 


0 51231لا1م عط «علاه لمقط 
طااد #عطاعع0 عاز5 )لععزمسط 06 
5علاوع1 إ2/ةا /لإ2/ةا 01 اطع نم /271و5ع260 
لإأقلطا لمتطااطا عله مهلاووعءع000) عطا ما 
قلطا 01 م0266 عط سمط كذلزهل 30 
لم30 1018 عع12 6أالع7عع1عم 

حا | 


52 عط) 01 0ضلاناعع يرع عتلاءعم1م 
2/5 30 ماتطااللا اممممععرعة 0116م مناد 
بألا لمععرع ث خلطا 01 16ل عغطا درمما] 


610 1126م10مم2 عتعطلد 01 اولع 
عطا © عع228ها255[15 لإ7و55ععع7 
ع5 1 11 22) 

زكأختصععط ع1[طمء1اممم 


عند 211 عتعممهفم لإأعصل 2 صل أمورع 
200 00000005 200/15 
حلينا طع لطب 05 
15 01 ع1ألنالع1 لإهلم نمم 1ذو5ع0026) 
0 01) صم عاععد م) لعع لاله 
01 0092 2)معممع اما طغزطا مواأععممم 
01 ععمفمضوائعم عط اسه ععء زوعط عط 
ممدعناطه 5 ع7لهمملأووءعء2م6م) عطا 

لاع لاعع381 قلطا جعل0نا 


نأ أوطناك عط) 0) عط]لرءؤطناك 
0 كلاه 15 لملطالطا األاعماععرع م 
عاتهمو أووععم0') عطا بزط 02105 لم1 

زع05كء لوأء موص عمتلتدعء 


0 
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)١(‏ عدم إدراج أية نوعية إضافية ممسن 
المركبات في قائمة المركبات المعفية في 
أثناء فترة الامتياز ؛ 


(1) ضمان الاستخدام الآأمن لموقع المسشروع 
من قبل "الممنوح له الامتياز" بموجب 
عائق مق يدل :الحكومة أو اشبخاض 
إشرافها؛ 


(4) فور تلقي طلب كتابي من "الممنوح له 
الامتياز"» تساعده الحكومة في الوصول إلى 
جميع مرافق البنية الأساسية والخدمات 
الضرورية بما فيها مرافق المياهء 
والكهرباءء والاتصالات اللاسلكية بأسعار 
وشروط مناسبة 'للممنوح له الامتياز" لا 
تقل عن تلك الممنوحة بوجه عام 
للمستخدمين التجاريين الذين ينحصلون على 
مرافق وخدمات مماثلة بشكل جوهري؛ 


(9) ضمان عدم إقامة أو وضع حواجز من قبل 
الحكومة أو أية جهة حكومية على مرفق 
المشروع أو موقع المشروع. إلا إذا كان 
ذلك بسبب وضع يفرضه أي قانون أو 
ظرف طارئ أو لاعتبارات تمس الأمن 


الوطني؛ 


)٠١(‏ مساعدة "الممنوح له الامتياز"“في 
الحصول على الصلاحية اللازمة لتنظيم 
المرور في موقع المشروع أو مرفق 
المشروع مع مراعاةة وطبقا للقوانين 
المعمول بهاء 


20011621 لامد علتلاع12 غ20 
01 56!! عطا مز دعاعتطء؟ 01 لارمععاة 
غطا عمصيل د5عاعتطء7 لعأممععرط 

00166551005 26 


أع220[6 عط 01 عكنا اتاعع62م عتناكء 
07 0052551023356 ع5 لإ 3106 
عط طالد ع©72ول0مع20 15 00ج 
العلاعع عم كلطا 015 1011510055م 
100 ععتتنقتلصلط عه غع1 لامة الامط اب 
05 لاع نامغط) 13128ل13ء 625015م 01 001 

غ1 ععلدنا 


عط 10103 )1601065 3166692 لممن 
عط) )35515 20055101211 
5 3121185ا05 11 001165510113152 
1112570001 لاتوووعع 26‏ [[2 0] 
8 و11]165نا لصد دعل زااعة1 
220 اأعماعماء تان 
5 )2 12111165 0162)102 نا تلاتررمعع[ع) 
0 1270:2016 ذوع1 20 2735ع] جه 2200 
505 ققطا ع7تهضمزووععم00)) عطا 
لقاء؟عطتصرمء 60 عاطقائة20 لإالدمممعع 
االقااصداوطنى ‏ م مأباععع 7‏ واعررماونه 
ش :11115 أنا/وع111ع2؟ أمعل2؟ أنالء 


لعاعع ع3 5ع سوط 00 أهطا عتناعمام 
لاه 01 001 لإ لععدام عه 
عط 08 الإعمعهم [مالرع م007 
أمع6<ء ,غ511 اعع زمعط /لإا1ااعد امع زمعط 
0107 220 100 لاصة 01 176نامعع3 له 
/أ1كناءة5 2210221 01منا 01 51030102 

0015106121015: 


01 ع55100315عع002) عط)ا أؤزوكج 
0 إلمطالة ‏ لاتدذو5عع26 85 لأسمتواطه 
/ عاذ أععزوءط عطا مه عقون عند أناوعر 
ها لقة 60) أععزطناد للعو اععءزمءط 

:5آ ع1ط162اممة طغتبر ععصولرمع20 


1 


ا 


م“ 


المبحث الثالث: عقد البوت مه 


)١١(‏ مساعدة "الممنوح له الامتياز" في 
التعيول ,على سبباعدة لأشررطة في مقابيل 
دفع أي تكاليف أو رسوم مفروضة: إن 
وجدتء لتنظيم المرورء والقيام بدوريات 
وتوفير الامن في موقع المشروع أو مرفق 
المشروع وتنفيذ العقد طبقا للأحكام الواردة 
فيه؛ 


2 


)١١(‏ مراعاة التزاماتها الموضحة في هذا العقد 
والالتزام بها. 


مادة 3: 
المهندس المستقل 


١1-1‏ تعيين المهندس المستقل 


إل يقدم "الممنوح له الامتياز" في غضون 
ثلاثين (0") يوما من تاريخ هذا العقد إلى 
"الحكومة" قائمة تتكون على الأقل من ثلاثة 
منشات فردية. أو لتر كات أ شخاص أو 
السمعة أو مزيج مما سبقء. تتمتع بالخبرة 
اللأكمة اليد ٠.‏ الككفيى النستن اللي 
ويؤدي. ويباشر الواجبات والمسئوليات 
والخدمات والأنشطة الموضحة في الجزء 
)١(‏ عن الفلكن “في" نوفقي أن مكان آخر. في 
هذا العقد. 


(ب) في غضون ثلاثين )١(‏ يوما من استلام 
هذه القائمسة» تكين 'الحكرمسية الموتكخدس 
المستقل من بين هده القائنمة وتخطر 
"الممنوح له الامتياز " بذلك. ويوضح الجزء 
(أ) من الملحق "ى" مدة تولي ونطاق عمل 
المهندس المستقل والتقارير التي يقدمها. 


018 ع551020215ع0026) علطا ااإؤزأووج الك 

282115 2551562202 01166م 128تةأط0 

لطة كانم 0عطتاعوع:م 01 امعصالزاهم 

ةناوع 2111 101 لاه 15 ,عع تقطكء 

لا أأكناء56 01 10115108م لقة عمتلام مهم 

لإاللاعةط امع زمعط /عناذ أععزمعط عطا مره 

1 العمروععمع ل عغطا ع0 اامعصع اممما لمد 

2525© هط طااط ععمهل2مع326 
مدعا 


كاذ آله طغانت لاإلمصيمك لمهة علرعوطه .لل 
قلطا ه1[ طلءه! )ع5 5رملادعناطه 
تت 1ن 


:(6) 11م 
11 ا 1111/1 


أضع20عمع20آ 01 أدعصسادزممومة4 61 
111811161 


متطانة الهطد عتتهمماؤوءعم00) عط1 (2) 
عط) اضم5 عنمل عط 1م 3002395 
أعمدم 2 [00) ه) غلصطيد أمعجعط 
115 لعأنامع؟ أكدعا ]2 01 0515]108م2 
0 01266م01© 50015 017 3165م لمك 01 
ع0الاهط ,أمعتعطا 02للدصاطصرمه ‏ 2ه 
0111111 101 ع15أقعملاء لالقووع 5760 
0 'ععم اعمط امعلمعمعلم!: عط آه 
عطا أله لإكتفء ,رم لمعم ,عله ارعل50منا 
له د5عع1/ارع5 ,5ع05[16[1!1)1مم5ع؟ ,5ع لال 
0 كى غعوط صز طاره؟ اعد 5ع زلالاعج 
ون”طا ما عمعطسعواء لمد '[' عالالعطعد5 
تت 


أماععع: 01 كلزول 30 متطاير الهطد 001 (ط) 
عط)ا غ]0(12مم2 ,لأعصهقم ‏ طعيد ]0 
]0 انان لدنم رععماعمط اأمعلمعمعء110 
عط ع21ع1لناصصسكىك لصه باأعمدم طنناة 
عط1 عع للموأاووععمه0) عطا 0]) علرود 
لصه عاتومت أن عممونةو عط لده عتتامع) 
عط لإ6 لع ]تصطند عط مغ كترممع: عط 
اعد عط المطر عععمزعمط امعلمعمعلم] 
."ل عانلعطن5 2ه "ذف" مو ما ألاه 


هد الفصل السادس: عقد الامتياز 


(ج) يقدم المهندس المستقل إلى لجنة التوجيه 
تقارير مرة كل شهرء على الأقل؛ أو أكثر 
من مرة على حسب ما يقد يقتضيه الوضع 
بشان تقدم سير العمل في المشروع. 
وتتضمن تلك التقارير التي يقدمها المهندس 
المسفك» عل «صريل: الخال الا المتصس 
الأمور والأشياء الموضحة فى الملحق "ى" 
المذكور. ْ 


(د) يقدم المهندس المستقل إلى الحكومة فواتير 
الدفعات الدورية وفق شروط تعيينه. وفور 
اعتماد هذه الفواتير والإخطار بذلك كتابيا 
مدقيل “الحكرمة”٠‏ يدقع الممشوح: نه 
الانقاز "قي :خضون خينية عقر 119 
يوما من ذلك الإخطار إلى الحكومة 905٠‏ 
من قيمة هذه الفواتير المعتمدة من 


"| 3 مة "ا 


(ه) في حالة اعتراض, أي طرف على أي 
نصيحة أو توجيه أو قرار من قبل المهندس 
المستقل: .رقم حل النزاع وفيقء إجحراءات 
فض النزاعات. 


5-1 إنهاء تعيين المهندس المستقل وتعيسين 
مهندس آخر 

اذا كان لدى "الحكومة أو "الممنوح له 
الامتياز" ما يحمل أيا منهما على الاعتقاد بأن 
المهندس المستقل لا يقوم بواجباته بشكل نزيه 
ومناسب وبالعناية الواجبة» يجوز للحكومة 
إنهاء تعيين المهندس المستقل وتعيين مهندس 
مستقل آخر وفق المادتين الفرعيتين السابقتين 
(أ) و (ب) من المادة ١-5‏ أعلاه. 


القطد «ععماعصظ امعلمعمعء120 عط ن) 

منا010) ع0ققضعع5)0 عط 0) اناد 

2001010 لإرزعلاء ع020 أكدع1 ]2 0115مع1 

ل1221 5161261012 ع7ط) 35 لإعع ناوع12 01ل 

01 و5وع7ع108م عط 08 أسوعيدنن 

طعناك أعع زمعط عط 1ه م210 أ سمعصرع امسا 

عع اعوط أمعلمدعمعء120 عط 01 15رزممعم 

ما لعأتطلا! عط أمم انط علناعم1 الهطد 

ما طامط اع5 ك5عصلطا 20د 5رعئهمم عطا 
.'ل" عانالعاء5 52310 


التعطناة اأأقطة رععمتعصط أارعلرعمعلم]آ عط (ل) 

مذ العلالادهم عألولمعم 8م14 ذاآائلط 

5 م وكطرع) ‏ طأزط ععصولجمع26 

0 ملآ .001) 10 11 رأمممة 

18 195 160 2لتتاما عداعط ؤاائط طعناد 1ه 

متطات؟ الهطذ 2215م زوقع002) عط ,001 نز 

001 0) لهم ,2102 لاما طعياد 01 و5لإهل 15 

/إ0 0ع11 لمعت 5لاأط 01 غ]0نا0(ة عط 01 5096 
001 


,201/16 لاه كعانام5لل لإأكدم عطاك 11 (ع) 
عطا 01 2ص1ؤ5اعع0 01 نان تاذلا 
علتةذ عغط) ,تععمتعمظط أمعلمعمعل1]1 
طااللا ععمقل1معع20 مز لع17موع2 ع6 الهاد 
مالع 101 ناله50ع]1 عانامؤاطآ عط 


طوعآ لصة دم لاأمستصء1 2-6 
مم 

0 كقط 0020551022115 عط :0 001 )]آ 
كع لققط أمعلمدعمعلم] عط غقط ععزاع6 16 
1 2 105 165أنال 15 ع مصاع تقطء15ل 0د ذآ 
001 .تعممهمط امدعع الل 00د غ2 1رمماممة 
ع5 01 العتطامامممة عط عاممتصمع) بإقم 
أمأمممده 220 #ععماعصط أمعلمعمعلم]آ 
م1 #ععلراعمط امعلمعمعء120 #عطاممة 
-طنا5 ع8لللععع1م عط طاتلبد ععمولرمععة 
.207 6-1 عاعنارة 5ه (ط) له (2) دع اعلاتة 


المبحث الثالث: عقد البوت ههه 


مادة (07: 
مجموعة التوجيه 


١-٠‏ تشكيلها 


تنشئ الحكومة؛ بأمر رسميء مجموعة توجيه 


غضون ستين يوما من هذا العقد. 


5-0 مهامها 

تعقد مجموعة التوجيه اجتماعاتها مرة:» على 
الأقل» كل ثلائة شهور لاستعراض سير العمل 
في أثناء فترة التنفيذء ومرة كل ستة شهور في 
أثناء فترة التشغيل. وتقوم مجمورعة التوجيه 
بمهامها وتمارس صلاحياتها وفق ما ينص 
عليه أو يخولها هذا العقد. 


مادة )8): 
الرسومات 


١1-/‏ إعداد الرسومات 

بعد الممنوح له الامتياز. على نفقته الخاصة؛» 
الرسومات طبقا للمواصفات والمعابير. ويجوز 
للممنوح له الامتياز لهذا الغرض أن يقر. مع 
أجراء أبة تعديلات أو بدون اجرائهاء 
الرسومات التي توفرها الحكومة؛ إن وجدت. 
ولكن. بصرف النظر عن ذلك الإقرار. يكون 
الممنوح له اامتياز مسئواا وحدهة عن جودة 
الرسومات. 


:(7) 11م 
210112 51111211 


7-1 2110 

,05067 م0111 هه طوتامعط) [آقط5 001 
م1010 ع(للمعع] 5‏ 32 عاأنا)لأكلمء 
طعدء 76 نأ أمعد5ع1مء 2 01 15118 1م للم 
عط)ا 0مهت 1)6ذ ,00[1) عط 6ه 
01 ولاه 60 لتطااتا م211 1رهزووعع002) 
.ا لعماععنعكث لطا 


7-2 181+ 5 

5 5011 !!582 مناه ع لأرععا5 ع1 
0 كطاطمطم ععتط) لإرعباع ععرره أووع1 ]2 
عطا ع01128ال 55ع1ع50م ‏ عط) ‏ باعالاعم 
“زد لااعلاع 320 لنترعط ج10 دعرو امدرا 
لمع (مأغومعم0 عطا عمتبال وطادممم 
أعناك اناه لإمدء 55211 م0101 ع تلرعع]5 ع1 
5 0175م لاأعناذ5 عؤأء2ع<ء 320 5ه0أاع نا 
علط ععلمن لعسعاممه للعطتهعوع:م عبد 
اع عع اع لخر 


:(8) 11م 
5 1غ 


8-1 20721210121 01 5 

بأ5م»ه 5[ غ2 ,القطد ع (تهصماووع00) ع5ل 
5 انآ عدلاون ,كعكمعملاء 220 ك5عع تدلاء 
عط طغزمط ع0م103مع20 مز لعنومعءم عط ها 
عط .كل نملصناك لمن 025لأنن11اءعم5 
,ع05مكلام خنطا 10 ,لإ2ئ2 م11 رملؤووع 0020 
كونعغنء115أل0 ناه الامطازنت عه طازين أم200 
كط عأطداتدلان ع20ص ,لامه 11 .كعم اونا عط 
طعنك عص الصاح امم .لعلالاومم .[0ن 
عا القطة تالنصوزلدوععمنن) عط ,ممتأامصلن 
أه لإعمناوعءن عطا عه) عاطتكمممعع؟ لإأع[م؟ 
5 الات 0] عطا 
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8-؟ مراجعة الرسومات واعتمادها 


(أ) يقدم الممنوح له الامتيازء على الفور 
وبالتسلسل الذي يتماشى مع الجدول 
الزمني لإتمام المشروع؛ نسخة من كل 
رسم إلى المهندس المستقل ومجموعة 
التوجيه. 


(ب) بتقديم الرسومات إلى المهندس المستقل 
ومجموعة التوجيه وفقا للبند الفرعي (أ) 
المذكور أعلاه؛ يقر الممنوح له الامتياز 
والادارة الهندسية. بما فيها المعايير 
الميدانية للتشييد ذات الصلة:؛ مطابقان 


(ج) يراجع المهندس المستقل الرسومات فسي 
غضون خمسة عشر (١١)يومامن‏ 
استلامها مع مراعاة» من بين أمور أخرى. 
التعليقات التي تبديها مجموعة التوجيه» إن 
وجدتء بشأن الرسومات التي تقدم إلى 
المهندس المستقلء وينقل تعليقاته أو 
ملاحظاته إلى الممنوح له الامتياز مع 
الإشارة بشكل خاص إلى مدى تماشيهاء أو 
عدم تناشيها؛ مم المواصفات. والمعحابين. 
ومن المتفق عليه صراحة أنه بصرف 
النظر عن إجراء. أو عدم إجراءء أية 
مراجعة من قبل المهندس المستقل أو 
مجموعة التوجيهء أو إبداء أي تعليقات أو 
ملاحظات من قبل المهندس المستقل أو 
مجموعة التوجيه» لن تكون الحكومة 
مسئولة عن مدى ملاءمة الرسومات» ومن 
المتفق عليه أيضا أن الممنوح له الامتياز 


01 0721:تصمة رد م1216 8-2 


[111115 


اللنليك 00002622117 0 
5 56010162766 لأعناك مل لمة لإاأمصرمهم 
اعع([570 عطا طناتا اأمعاوزكومه ذؤئز 
ه الماطند بعانلعطء5ك ممناعام مم0 
عط 0غ كعماللةدآ 1له 4ه طاعدء لاوم 
عطا لهة #ععمتعصط أدعلمعمعلم]آ 

516611118 101 


0غ 1022101285 عطا عمتلعد ره بر 
عط 200 عععماعمط امعلمعمعلم1 عط 
طناك 0غ ]2فنا15لام 10152 عمامعع51 
عط 260 [9 22011 
)1 أقطا كأمعد5عرمع2 ع نه رم زذوع0021) 
غ2ط) لع لمع لمج لمعمساممعاعل كقط 
58 كللقة «ولوعل ‏ عط 
111 128ل ناعم 
18 ع2 ماأعزعط) لعانداع ولرعاتن 
ع5 ولام 001101110 

.05 3220 1162]1025أععم5 


عطا 01 كلزاول (معع14؟) 15 متطازيلا 
زه عطغ ‏ 01 أماعععر 
الاعالاء القطذ عععم أعصط امعلمعمعلم] 
12167 ,النامع20 ماما علمتكلة) عصدة عط 
98 هعذط) 015 واللعصصرمء ,قألد 
5 الأعناذ 08 الإمة 15 ,منام1© 
أمعلمعمع0ه1 عط مغ 16ط12نه2072 ع20مر 
15 600111 20 1161 
ءلاقة 11 ,1025 2لارعقط0 /5الا1212مء 
طاابلا عللقدماذوععم00) عطا 0غ ممعععطا 
عط ما عمممعرعاعم ‏ عواللاع تدم 
عطا طأانا عداللارعطاه 07 لإاتمرمكمم 
15 1 .513203505 320 كمم0 ادع 7اعءم5 
قط 26 /ا[1655م اع 
01 للاعالاعم الإضة ‏ 5ط [1لصماقط) امم 
عغط)ا لاط للاءالاع ‏ 0غ عتنطئة] 
عط 08 عععسزعمظ أرعلمعمعءل-10 
دك 01 م0101 8 26ظ2 
عط 1‏ 01 كسم ناو تعوطم/وئامعصتصمى 
08 000 1110ظ1طظ أمعلمعمع150 


03) 


0) 


مسئول وحده عن ذلك. ولن يُعفى أو تبرَأ 
ذمتهء بأي شكل من الأشكال. من التزاماته 
وواججاته ومسئولياته المنصوص عليها في 
هذا العقد. 


المستقل أن الرسومات غير مطابقة 
للمواصفات والمعاييرء يراجع الممنوح له 
الامتياز هذه الرسومات بالقدر الضروري 
وتقدم مرة أخرى إلى المهندس المستقل 
لإعادة مراجعتها. وعلى المهندس المستقل 
أن يُبدي ملاحظاته وتعليقاته» إن وجدت» 
في غضون خمسة عشر (5١)يوما‏ من 
استلام الرسومات المنقحةء ولكن إبداء أو 
عدم إبداء أية ملاحظات أو تعليقات من 
قبل المهندس المستقل بخصوص 
الممنوح له الامتياز من التزامه بمراعاة 
المواصفات والمعايير. 


(ه) إذا لم يرفض المهندس المستقل الرسومات 


التي يقدمها إليه الممنوح له الامتياز في 
فترة من الفترات المنصوص عليها في 
البند الفرعي (ج( أو (د المذكورين أعلاه. 
بحسب الوضع المعصول به. يحق للممنوح 
له الامتياز أن يستمر في المشروع طبقا 
لذلك. 


(و) يكون الممنوح له الامتياز مسئولا عن 


التآخيرات التي تحدث في إتمام المشروع: 
وما يترتب عليها من نتائج يسبب عدم 


المبحث الثالث: عقد البوت /اهه 


1 ع1ط0دنا عط غمه أأهطة 001 ,منا0:0 
220 كع318ظة:0آ عط ]0 لإعوناوء20 عط 
لإآعاه5 القطذ ععتهدملؤوععه0© عط أقطا 
القطة لهة ع:1م1عئعط) عاط تأوصمموع: ع6 
/ؤقة مز 0ع17ه0و6ة 0 لعباعزاءم ع6 أمم 
15 01 ©علاء2]50طلا لع مقلم 
5 1126111165 300 165)نال ,2)06005ع1آطه 

لع ماععرع ذف قلطا دا طاره1 اعد 


01 2]10185/ا25/0651 0011236 ع1 11 
هط عاد12لما عععمزومع )معلمعمعل120 
02102301 15 غ20 ع3 5م10 73ا2دآ عط 
20 6015620085م 5‏ عط انبل 
ع6 القطة 102231285 عند ,503202505 
0) ع1تقمهزو5وعع602) عط لإط لعوزباء, 


3240 2 الاكة2760655 0 ]6< 2 عط 
م111 60 لع نط طاناوع1 
الاعزلاع 1‏ +1166 101 كععمزعممط 


5م نازع القطة «ععمنوصط امعلمعمعل0م1 
/ا210 15 ,5 لع طتطرمء 220 200005 ج065 
عطا 061 5لإ02 (معع171) 15 طلطابر 
1 له15لاء1 لاأعناة 01 أماععع1 
/ا8ة 2ط ,بعلاعنقمط ‏ بلعلتوورط 
01 2]5ع01112 07 21085/تزعو06. 
015 ع1نااتد؟ ع0 عع تعلط امعلمعمعل12 
لاقة علااع 0) عععلاعصط امعلمعمعلم]آ 
طأعناة 08 265 امه 01 210285 نكزءعؤط0 
ملاعلا 206 القطذ دعص دنآ له15اء 
115 01 0223056 أووء2022) عط 2650110 01 
طعلاة 10 0210137 10 21109ع1[طه 

5261112201015 250 5 


05 ؟عء اعمط أمعلمعءمءمماآ عا 11 
لع))نسطناة 0201085آ عط أععز600 امم 
2 متطاا عمتهمدهزووء0020) عط لإ8 16[ 0) 
-طناى 260/6 هذ 1260نامغة 00زمعم 
عط ,عءاطوعتاممة 25 (0) ع0 (ع) عاأعتايج 
0غ لعلانامء عط الأقطة عتتةمم5أووءع0000). 
اعم زط عط طلابب لمععمرم 

لاأع ه01 1مع20 


عط آ[أقطة ‏ عنهضمزووعء003) ع1 
أعء نم8 صذ ولإهاعق. عه0؟ ع1اطتقس«مموعم 
06 كلمة ممتعامسمت 


(0 


زع 


(9 
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مطابقة الرسومات مع المواصفات 
والمعاييرء ولا يحق له أن يطلب من 
الحكومة أي تعويض في هذا الصدد. 


(3)افي:غسون تسعين (4)يوما من تاريخ 
بدء التشغيل التجاري» يقدم الممنوح له 
الامتياز إلى الحكومة قلاث نسخ من 
الرسومات "التنفيذية" التي راجعها المهندس 
المستقل مراجعة وافية والتني تؤكد أن 
المشروع قد تم تصميمه وإدارته الهندسية 
بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصصر 
دوالسَا 'مبيحية "تنفيذيةا توؤضع التخط يط 
العام للمشروع وخطوط ارتداد المباني 
والمنشآت التي تشكل جزءا من مرافق 
المشروعء إن وجدت. 


مادة لله 
تنفيد المشروع وعملياته 


١-9‏ الرقابة والإشراف في أثناء التنفيذ 


(أ) في أثناء فترة التنفيذ» يقدم الممنوح له 
الامتياز تفارير كل ثلاثة شهور بخصوص 
التقدم الفعلي في أعمال التشييد» كما يقدم 
أية معلومات اخرى ذات صلة بالقدر الذي 
تطلبه مجموعة التوجيه بشكل معقول. 


(ب) لأغراض تحديد ما إذا كافنت أعمال 
التشييد قد تمت وفق المواصفات والمعايير 
وأصول الصنعة, وللتأكد من جودتهاء 
يجري الممنوح له الامتياز الاختبارات في 


لإمة 01 ممكوعم لإ لعكتلدء [أمعرعطا 
20110110 هط عماعط غأ0م دعم ةد[ 
ممه كممادع5اععءم 5‏ عط طاابن 
لمع عط غمم القطد 220 562202505 
لممدعع؟ خلطا مذ أعتاع لاه عاعء5 0غ 

10110 001 


عط 01 02/5 (لإأعملم) 90 سلطالا 
القطة ع:5510231ع026) عط ,6010 
كه" 01 5ع أمه» ععقط) [00) ما طمتمعنا 
لاط 0عغ7 لإأنال ك5ع 1033/17 "][أناط 
2111| مع لمع م120 عط 
لاالقلااع2 25 اععزمع5 عط) عستاعءن1]ع] 
220 خيكة اليك 0651626 
الامطالظا ع0ألطاعم1 ,لعاعلتتاوصم 
لإءلارناد "][آناط 5ه" 352 21102] لصا 
عط 0 أناملا[ عط عمللدعادنا1ا! 
الامة ]1 ,ؤعصنا علعوطاء5 مه أعء زمءط 
115 له كع متلائناط عط )0 

لاالااعوط اع زمعط 01 أقهم عمتمره] 


69 


:(9) لم4 
0 103 2 سعط امد]ط اعء زوعط 
5 ) 


انا 2110 01125) ه11 9-1 


لق لاداصع دوع لمسط عمسسل 


لوطع م210 أمعترع امد[ عط ع مترنانا 
0 اكتصعلطظ اأقطاد عتتهدهاووععدهمن) عطا 
01021151 طلاه10) عملععاكت عطا 
عط 01 ؤ5وع21081 [قنااعة مه 5أزممع1 
طكتصكن؟ لم 5ئ1ره/78ا ممناع نادمه 
5 101011721101 أموناع[ع, ععطاه لاق 
عط لا لعمتناوعء ع6 /إ1ط2م50مع؟ إولم 

.01010 05أزع516 


18 لط1عاع0 05 0565م1ئام 56 101 
68 عنة علره/1ا ممناع نادمه أهقطا 
طغاط ع820ة00ع20 م1 معام امعل0صن 
4 5)2203:05 3:20 11122)1005اع6م5 
10 0قة جع اعوط لإرأؤنالم1 0000 


(0) 


00) 


الوقت وبعدد المرات وبالطريقة التي 
يطلبها المهندس المستقل» أو بالقدر اللازم 
طبقا لأصول الصنعة. ويجري الممنوح له 
الامتيازء مع بذل الجهد المعقول؛. كل هذه 
الاختيارات طبقا لتعليمات وتحت إشراف 
المهندس المستقل. ويتخذ الممنوح له 
الامتياز التدابير العلاجية. كلما كان ذلك 
ضرورياء لعلاج العيوب وأوجه القصور. 
إن وجدت, المبينة في نتائج الاختبارات. 
ويقدم المهندس المستقل نتائج هذه 
الاختبارات إلى مجموعة التوجيه في 
غضون سبعة أيام من تاريخ إجرائهاء 
ويبلغ على الفور مجموعة التوجيه بالتدابير 
العلاجية التي اتخذها الممنوح له الامتياز 
لعلاج العيوب وأوجه القصوزء إن وجدت. 
المذكورة في نتائج الاختبارات. 


(ج) إذا رأى المهندس المستقل. بشكل معقول. 


د معدل انون العمل :في افيد المسشير وخ 
شير الى إن اتاد المشررع لحن يون 
ممكنا في أو قبل التاريخ المحدد لإتمام 
المشروع. وجب عليه ان يخطر الممنوجح 
له الامتياز ومجموعة التوجيه بذلك. وبناء 
عطلية و يخطر الممنوت اله الافق ان فتن 
غضون خمسة عشر يوما من ذلك )١5(‏ 
مجموعة التوجيه والمهنفدس المستقل 
العمل واختصار المدة التي سيستغرقها 
للوصول إلى تاريخ بدء التشغيل التجاري. 


المبحث الثالث» عقد البوت 8ه 


اونا ,255101226 0102111 
أعناك اناه لإكنقء القطد ع215مهزو5ع006 6 
لالع ناوع5 3080 عزنا لأعناد )2 كاوء1 
56 لزإهط 35 «#علضهطم طعناى همذ لمة 
أمعلمعمء120 عطا) لإط لع17ناوع1 
ما لإتوووععع0 عط لإقلر 25 01 لاعع لماع مط 
/7أ5ناله1 0000) طالد ععمقل5مععة 
القطذ عنتقهمتووععمه00) عط]” .عع تأعوط 
لأه ألاه لاصدء ععمعع0111 عنال 1[)اننا 
عطا طغانط ععمهل50معع2 10 كأاوء1 لأعناد 
عط)ا #علصمن كضةت ‏ 5لمناعناتاكما 
أمعلمعءمع120 عط 01 (نزالازعمناد 
القطذ عتتهممزووععم00 عط] .مععمتعوط 
[أ12أ0عمرع؟ طاعند أناه لإكوء /الأمصمم 
0 لإرو5و5عع56 عط /(222 35 5عالاكدء10 
7[ ,وعلءوعكء عل ه و5اعع1ع0 عطا عدنه 
.كاأنلاوع: أوع'1 طعناد مز 12012260 ,لامة 
القطد «#ععمنزعمط امعلمعمعلم1 عطل 
0 كاوع1” عند 04 ذاأناوع؟ عط لأوتمريا؟ 
معلاء5 للطاتطا منا0؟)) عملمععاذ عط 
لالامصمهم وكلة لصة 7معتعط كبرول 
عط م010 ع ملرععاد5 عط 0) )رممعر 
عط لاط معلة) دع «ناكهعمم [2ألعمرعر 
عط عتناء ‏ 0غ علو لن[ذدعتم00) 
لعل نامهد 11 دعاعمع ل لاع 0/واعع1ع0 

.ىاأناوع: أوع1 عط) لآ 


تعءمزعمصظ؟ إمعلمعمء0م1 عط ][ 
عام عطا أقطا كعمتصعانعل الطدضمكوع] 
أ دمأأعءنصاوممء عطا 06 ذ5وعقع0,م 01 
أععزمء عطا أقطا طعناد كا أععزمءظ عط 
عو مه عاطتودع؟ أمم ذز مملغعامطصه©6 
اععزممط ‏ لعانلعطء 5‏ عطع عرم]عم 
لإكنامم س5 الهطد أذ ,عنهما ممناءامصم6 
عمارعع اك عط لكة عتتهمهأووععم00 علا 
عط لوم ناعوعآ 1 0107 
5 ملطائس للقطد عتددمأووععمم6 
عط)ا لأكنامم #معتعط) كلإهل (زمعع)]1؟) 
عط اواك 01011 تك 
عط) إبامطج ععءرتعمطع إمعلمعمعلم] 
عأتلعم كت م عكل2) © 5وع05م020 ١)‏ معاد 
متطغتس لماعم عط) لمن ددعمم1م 

000 مبعتطعهة الدط؟ )أ طعتطه 


(6) 
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(د( بناء على توصية المهندس المستقل. يجوز 


لمجموعة التوجيه» بإاخطار كتابي؛ أن 
تطلب من الممنوح له الامتياز أن يوقف. 
على الفور؛ كل أو أي جزء من أعمال 
التشييد إذا رات مجموعة التوجيه. بشكل 
معقولء أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة تهدد 
سلامة أعمال التشييد أو سلامة مستخدمي 
المشروع. 


)م( يوقف الممنوح له الامتيازء بنساء على 


تعليمات مجموعة التوجيه إعمالا للبند 
الفرعي (د) أعلاه» أعمال التشييد أو أي 
جزء منها بحسب الأحوال. للمدة 
وبالطريقة التي تحددها مجموعة التوجيه. 
ويتحمل الممنوح له الامتياز التكاليف التي 
تدفعها الحكومة في أثناء فترة إيقاف أعمال 
التشييد لحماية وتأمين أعمال التشييد أو 
جزء منها حسب اللزوم» وفق ما تراه 


تطلب فيها وقف أعمال التشييد لسبب غير 
الإهمال أو خرق هذا العقد من قبل 


الثرق تمدو الب سامع اللامكدي لايناد 
المشروع باضيافة فترة التوقف اليقما. 


”. يتم تمديد فترة منح الامتياز وفق 


عط 04 2202108 رومع رمملا 
2كآع176[عم الرعلمعمعل110 
4 اناري الف ل 62 
60 عتتهممأوو5ءء002) عط عتتنالع 


لإصج ع0 ع[ص0طنت عط طغاططكره؟ ل«معمدنى 
١71/015 610‏ ملاع لصاكمه © عطأ 01 دم 
عط 01 تمتستمه عأطدصمدوع عطا 
8 15 7/0116 طعناى م0ا10) ماع56 
طعلطة ععممقم 2 128 ره لعلتيوء 
عط 05 لإاع1ة 5‏ عطا 5معنوعمطا 
01 15ع05 عط عن كعأرن/اا ملاع لصاكمه) 

عع زمعط عط 


01منا ألقطذك ع2215مزذ5وعع6) عذ1 
منا0؟ت) ع8لمعع)5 عط) 01 مه 1)أعتصاكما 
2600 (ل) ع1ع1ئة-طناذد 0 02126ا5ثلام 
01 8/0115 سناع ناته 060) عط لمعم كناد 
رء6 /آ222 عوقء عط 5ج [معرعط) هم لاله 
5 1022267 لاأعناى م1 270 علطتا طعناد :10 
010100 عممعع]5 لإ6 0ع11أععم5 ع6 لهل 
لاط 0عتناعم1 لامه 11 5أومك عط للد 
0 625108م515 طعنادة عمضنال 001 
عا عتناءء5 220 أعم 20م 1[1معمم6م 
أكدم طعناك عه 171/0215 جلاع ماكده) 
عطا 12 لإتةذ5د5ع260 15 25 1مع2ع6) 
م0ا010) عملرععاك عطا 01 ممزتضامه 
ع6 المطة )0055""١,‏ 02و ترعوعرط") 

2211 16 لإ عمط 


/ا1ة 1550065 منا0؟) عمقععاذ عطا 11 
01 510152125101 1118 أنالع؟ 5لمتاع ناكرا 
10 20 101 71/0215 011 اع 005 ) 
ولط ذه طاعوععط عه البوقزعل صقط) ععطاه 
-:55101121156ع026) عط لإا أمعممععرع م 


عانلعطء5 ومأاعاممهمن) أععءزووط عط (1) 


أععزمع 2‏ لعانلعطعك ‏ عط لضة 
ع6 آالفطة 10362 ممغعامصه0) 
01 متعم عط لاط 0ع0مرع]لاء 


2530 ,715108عمكناة 


ع5 القطد ل0ملمء2 ووزووععمه0) عط 
عط طااةا ع 200020302 طز لع0معاعىهء 
عا 01 10215 


0 


(0) 


2( 


المبحث الثالث: عقد البوت ١5_ه‏ 


وطبقا للبند الفرعي (ز) المذكور 


ادناه. 


9 ) يضيف المهندس المستقل تكاليف الحماية, 
إن وجدتء التي يتحملها الممنوح له 
الامتيازء الى الاستثمارات الاآولية في 
تنبؤات تدفق النقدية مع مراعاة الخسارة 
في العوائد الناتجة عن توقف أعمال 
التشييد. ويقرر تمديد فترة الامتياز للحفاظ 
على المععدل الداخلي للعوا.د؛ ولكن 
التنبؤات الخاصة بالسنوات التي تلي فترة 
الامتياز يجب أن تكون مبنية على أساس 
متؤسظ :التو قعات" خلذن ١!‏ المينوات لاقت 
التى تسبق مباشرة السنة الأخيرة من 
التنبؤات الأصلية لتدفق النقدية. وبناء على 
ذلك؛ يرسل المهندس المستقل توصياته إلى 
المجموعة التوجيهية. 


4-؟ إتمام المشروع 


(أ) لا يعتبر المشروع قد تم ولا يفتح أمام 
الحركة المرورية الا عندما يصدر 
المهندس المستقل شهادة الإتمام أو الشهادة 
المؤقتة طبقا لأحكام المادة 5-9 (إتمام 


(ب) يضمن الممنوح له الامتياز أن يتحقفق 
إتمام المشروع طبقا للأحكام الواردة في 
هذا العقد في موعد أقصاه 0 
من تاريخ بدء العمل (التاريخ المقرر 
لإتمام المشروع) 


(ج) إذا لم يتحفق إتمام المشروع بحلول التاريخ 
المقرر لإتمام المشروع لأي سبب كان 


0 ]0212اككنام قعع 2 اع لظ أمعلمعمء150 
عطنة طغاظ ععمول1معع2 15 لتهة 
اماع06 رع) ع201616ة 


204 أأقطد عععمإأعمعط أمعلمعمعلمآ () 
اناعم لامة 11 00505 وملاو بامعوععظ عط 
حالما عطا مإ عمل2موزووععم00) عط برط 
110 طكه') عط) ه[ الضعمؤوعلاما 
عطا اللامعع3 ماما عسمللة) ذ5مملاععزمط 
0 عال علامعلاء: 01 1055 )20)[نادعم 
لمة كالدهث/الا مهملاع نادم 00 01 2ر5أوممرءم05ا5 
20 22) عط 0غ لمأكوعاءاء علتمسمعاعل 
لممععامآ عط ملمأامتهم مغ جرعلعه م1 لمامعم 
عطا أقط) لعل1/امعظ الزراع8 01 عغئدك] 
عطا لمملاعط كتوعلا +102 5ممزاءء[20م 
ع2/228 عطاا عط لأجطد لماعع8 رماؤوعء000) 
ع6 لاأعغة العصصطا كتدعلا ععبطا 1ه 
«ه10؟ طمد0) لتمماعته عط 1ه موعلا ]25[ عط 
عط) 11 21065 
لمك تت ةا أمعلمعمعلم! 
10 76202102 لزمع16 115 171226 لالتطامه 
.010108 للملععا5 عط 


م6 1م ده ) اعء[0 9-2 


وعمه لمة عاأعامصوء عط الهطد أععزمءظ عط 1 (32) 
200 1م00 عطا معطبه نرأمه عله ها 
أهحموزوتزامءط ‏ عط عه عناوء]1 ]لامع 
امعلمعمعله1 عط لاط لعنذذا! 15 عأوه0111مع0) 
عط طازها ععمهلرمءع2 م1ط1 عععملاعمط 
أعءزورط" عط)) 9-3 عأء ارم 01 كممأواامم 
.1م010 ) 


5 002551050116 ع1 (0) 
عط أاأقطد ممأاعامدم0 إععزمءط عطا أهطا 
عط طازط ععصملرمععن ‏ هذ لعلاعتطعج 
عادل د مه امعمععنعة خنطا 01 151005ا10م 
عط دمن مطاصمكم مسد لفط ]12 أ00 
لعأملع»ك5 عط)") عالط امع رع مع مم0 
("06آ مملأعام مهن امع زمرظ 


00 15 ممناء امصه©) أععزوعظ عط 11 ع( 
عو زوعط لعانلعطء5 عط لاط لعبعاطاعة 
650 لإمت +10 غ102 طملاعام مره ) 


الفصل السادس: عقد الامتياز 


غير القوة القاهرة أو أية أسباب تتعلة 
بالحكومة؛ يكون الممنوح له الامتياز 
مسئولا عن دفع تعويضات اتفاقية عن 
التأخير بعد الموعد المقرر لإتمام المشروع 
بواقع مبلغ ..... روبيه عن كل يوم 
تاخير؛ بشرط الا تزيد التعويضات 
الاتفاقية مجمعة عن مبلغ ..... روبيه 
ولكن ما من شيء في البند الفرعي (د) 
يجيزء أو يفسر على أنه يجيزء أي تأخير 
في اتمام المشروع في موعده. 


(د) إذا لم يتحقق "تاريخ بدء التشغيل التجاري' 
في غضون ١6١‏ (مائة وثمانين) يوما من 
التاريخ المقرر لإتمام المشروعء. يكون من 
حق الحكومة. وفق أحكام هذا العقد فيما 
يتعلق بإعفاء الممنوح له الامتياز من أداء 
التزاماته بموجب هذا العقدء إنهاء هذا العقد 
طبقا للأحكام الواردة في مادة .)5-١5(‏ 


1-" الاختبارات 


(أ) قبل "٠‏ (ثلاثين) يوما على الأقل من 
الإتمام المحتمل للمشروع. يخطر الممنوح 
له الامتياز المهندس المستقل ومجموعة 
التوجيه بالإتمام المحتمل للمشروع 
ويخطرهما بنيته إجراء الاختبارات. ويرسل 
الممنوح له الامتياز إلى المهندس المستقل 
ومجموعة التوجيه إخطارا مسبقا قبل عشرة 
أيام على الأقل من التاريخ الفعلي الذي 
ينوي فيه بدء الاختبارات وإخطارا مسيبقا 
مدته سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ بدء 
أية اختبارات لاحقة. 


5 01 ع]ناء (8512 عع202 مقطا رعطاه 
عط 001 60 عاطهةا)ناطلناة 
لتقم ها ع1[طهزا ع6 القطة عتتقصهزووععده00 
لدمنزعط لداعل 1401 5ع020228 60غ2لانان1ا 
مملاءامصسه0 أععزمعظ لعانالعطء5 علا 
لاقل عم ع ,15 01 ارعالاء عط ,10216 
قط لعل مع .لزهاعل 01 لهل باع بك ع0] 
0م 060 5ع28تصهل 0ع102نان1! اعرد 
5 ماأدوع7ع8ع38 178 لعع20هء 
58 أشطا ‏ #عطارن ‏ لعل1باتمرط 
القطة (ل) ع1ع21ة-طتاذ خنطا مز لع تماصم 
ع0112أأنات 0 لعتتمأكرمك ع0 لعجرععل عا 
20661 ع «الاع1اطعة 128 لإواع0 لإمج 

زات 1م0010 


متطفة أانباع©0 ]00 وع00 (001) عط 11 
أععزموظ لع1نالعطعذ عط دده ولإدل 180 
0 اعءزطناة القطد 001 ,عنددآا ممناعامصه0 
الع ملعم رعذ 5أطا 01 201151025م علطا 
01 0611011036 01 عذناعلاء 10 108أ2اء1 
95 65آئنة55102ع0020) عط 
ولط عنةمنحصع؟' م لع نامع عط .مع0لم معط 
علطا طاابنا ععمقل2معع3 ضم1 المعمععروم 
.16-2 عاعنتادخ 01 151505ا0ام 


9-3 515 


0 5101م 02/5 (لإأتلط) 30 أدوع]1 الم 
باعءز0] عط 04 مماعامصسم لإاعءانا عا 
عط 200139 القطد عرتقمهلزؤوععمه0) عطا 
عطا لضة عععمزعصط امعلمعمعلم]آ 
القطة 220 عصدد عط 1ه منا010 م ملمع6 )5 
0 أضعام! 5)ز 01 «سعغعطا مغ ععتامم علااع 
005510211 عط]1! .كاوع1 أعنالممء 
2812617 المعلمعمعلصآ عط عتتاع الها 
0 أقدع!1 )2 منام2 عسملرععا5 علا مه 
أقناعة عطا أه0 عغ1امم تملرم 5لإاهل زدع)) 
0 كل7عام1 6)ذز طعتلطط مه عنهل 
7 أكدء! 26 200 كارع 1 عطا عع عصرم 
عط 065 عع708 1معم كلاهل (جرعلاعو) 
لا 01 غ021 أعلرع 60111611 
.كأ5ء 1 اع نالء51155 


(0( 


(2) 


المبحث الثالث: عقد البوت 5ه 


(ب) تُجري جميع الاختبارات طبقا للملحق (م) 1١‏ لعاءعنالممء عط القطد واوءع1 [1هرهم) 


والقوانين المعمول بها والتصاريح المعمول 
بها. ويحق للمجموعة التوجيهية أن توقف 
أو تؤجل أي اختبار إذا تبين أو تقفرر 
بشكل معقولء خلال فترة الاختبارات؛: أن 
أداء المشروع أو أي جزء منه غير مطابق 
للمواصفات والمعايير. ويجوز للمجموعة 
التوجيهية ان تعين ممثلا لها ذا مؤهلات 
وخبرة مناسبة لحضور ومشاهدة 
الاختبارات. 


(ج) يراقب المهندس المستقل نتائج الاختبارات 
لتحديد مدى ملاءعمة المشروع للمواصفات 
والمعايير» ويرسل للمجموعة التوجيهية 
نسخا من جميع البيانات المتعلقة 
بالاختبارات بما في ذلك النتائج التفصيلية 
للاختبارات. 


١د(‏ عقب اعلانه نجاح الاختبارات. يصدر 
المهندس 'المستقل ذورا للممتوح له الامتياز 
شهادة وفق النمودج المووضح في الملحق 
5-0 (شهادة الإتمام). 


من الممنوح له الامتياز. اصدار شهادة 
إتمام مؤقتة (الشهادة المؤقتة) إذا أثبتت 
المشروع مهيأة بشكل قانوني وأمن وموثوق 
به؛ لبدء الند لتشغيل التجاري رغم عام 
من المشروع. وفي هذه الحالة. يُرفق 
بالشهادة المؤقكة قائمة كحتوى .على البتسود 
الأساسية التي وقع عليها المهندس المستقل 


عطا لمة "81" عانلعطءذ طاتبد ععمولرمععة3 
عاطةءناممة كمه دلافهآ عالطقءزاممم 
عأقط أأقطد مام عمامععاذ عط .تطعط 
أ5ع1 /[21 0116م056م 05 ,عم 5نا5 0 أطعك عط 
+0© 0ع)2ماعنامدة لإاط2م250ع (١‏ )[ ]1[ 
أوء1 عط 01 عؤتنامء عط مكنال لعمتممعاعل 
ه20 05 أعع زور 01 ع326لممم لمعم عطا أقط) 
عطا ع5 )مم و5عه0ل إمعمعط) )نهم 
ع1 .5)3702:05ك 32820 2)0005ء11أع506 
ه عات ت2عزو5ء0 /إ13 6ئا010) 08ل5ع5]6 
ع1ة]اناة إناافن 21ر5 1م12 
95 0) ععلع زعم 3220 005 1أغد211212نا0 

.كاوع1 عط) علازعوط0 220 


اأقط؟ ععع0 نإعمط امعلمعمعلم]1 ع1 

0غ 5أوع1” عطا آأه ذاأاناوعع عطا «مالصمطر 

عطا 01 ععصةتامممم عطا عمستصعئنعل 

220 720025 أععم5 عطا طتلد امع زمعط 

عطا ه) عل1لاممم اأقطذ لصة 562002105 

أوع"1 211 01 د5عتممء م200 عمترعع1ا5 
.5]أناوع: أوع'1 ل2116اع0 ع08تلنااء12 0262 


زعع ل أعصط امعلمعمعل0ه1 عطا 
عط 0) كلوعء] عطا 78(لملصطمعاعل 
0غ عنا55ا طاانتاطاءه؟ 50211 ١‏ ,ألاأووءعع506 
1ع 3 خع5لة01أووع )0020‏ عط 
من طامط اعد دعم عط مذ لإالدلغمواوطناد 
دمناءامصسه)" عط) "لم" عانللعرءد5 

0112" 


لإقلم اعع ل تعومط امعلمعمعلم]1 عط1 

عاتهممولووء0022) عط 08 أوعناوع: عط 216 
01 عأنك نامع [52أدزلا0م 8 علاكوا 
مط" ) لع أمللمه 
ميجن ونزوع ‏ عطا ]|[ ("عات112ازع) 
مح أنعزوعط أن كعدم لله مضه اناأؤوععع ناد 
لعمعمه بالطنناعء لمة لراعلدد ,لإلاهوءا ء6 
اعمط ممعومعمه لمءمعصصمن 101 
أكدم ع قتطره؟ كعصنتطا عه ئرملا ملفارعءء 
طعناد مآ .عاءامطرمن اعلا )مم عند أمعتعطا 
القطة ماوع 1نارعن) [نده09151] العلا 0ه 


(0 


مممنآا (0) 


(ع) 


5ه الفصل السادس: عقد الامتياز 


والممنوح له الامتياز معا'قائمة 
الإصلاحات والأعمال المنجهزة". ويجب 
على الممنوح له الامتياز الانتهاء من كل 
بنود 'قائمة الإصلاحات والأعمال المنجزة" 
في غضون مائة وعشرين )١١٠١(‏ يوما من 
تاريخ إصدار الشهادة المؤقتة. وفور 
الانتهاء من البنود الواردة في "قائلمة 
الإاصلاحات والأعمال المنجزة" بالشكل 
الذي يرتضيه المهندس المستقل» يصد 
المهندس المستقل إلى الممنوح له الامتياز 
شهادة الإتمام مع نسخة إلى كل من 
الحكومة وحكومة ولاية 0.00 وقفي 
حالة تخلف الممنوح له الامتياز عن إتمام 
بنود 'قائمة الإاصلاحات والأعمال المنجزة". 
خلال كترة المائة وعشرين :يوما المذكورة 
يجوز للحكومة» دون الإخلال بأية حقوق 
أخرى أو تعويض متاح لها بموجب هذا 


العقد.ء إكمال هذه البنود على أن يتحمل. 


الممنوح له الامتياز المسئولية والتكاليف 
الناتجة عن ذلك. ويسدد الممنوح له الامتياز 
للحكومة. عند الطلب» كل التكاليف التسي 
تحملتها الحكومة لإتمام بنود 'قائمة 
الإصلاحات والأعمال المنجزة". 


(و) إذا شهد المهندس المستقل أنه لا يستطيع 
إصدار شهادة الإتمام أو الشهادة المؤقتة 
بسيب أحداتث أو ظروف تعفي الممنوح له 
الامتياز من أداء التزاماته وفقا لهذا العقد. 
ونتيجة لذلك لن تجرى الاختبارات أو ثنمة 
ضرورة لوقفهاء يعيد المهنفدس المستقل 
جدولة الاختبارات» ويجريها بمجرد أن 
يكون ذلك ممكنا بشكل معقول. 


(ز) يتحمل الممنوح له الامتياز النفقات المتعلقة 
بالاختبارات بموجب هذا العقد. 


04 )5و1 ه منعمعط 0ع20عممة عدر 
لاا لالأصامز 518260 قصاع]! 8مللسضفاكاناه 
عط ممه مععماوصط أامعلمعمع120 عطا 
الث .("أذكناآ طعصوسط") عنلد ده اووءعمه0 0 
لعاعامصم عط القطد كصصع]ز أئنآ طعصنط 
10 طتنطالطا ع100215و5وع0006) عط للم 
ع5 02 5ئ/ا02 (لإأمع/) لععلصقط عمهم) 
لهمه151/ا20 طاعياد 01 155064 01 عأول 
لله 1ه ممتاعامصمه وممنا عام تناع 
لملاع5201512 عطا ما كميعأاز أكلنا طاعصنط 
الهطة غ1 ,تععم اعمط أمصعلمعمع0ه1 عطا 01 
0) عند نامعن ومتأعامممهن) عطا عناذذا 
طعوع لإممء 2 طغأزلةا ع1ت2ههزووععم0) عط 
عطا م1 .5160 ل0صه 001 م60 لعاتهكم 
عآلااتة؟ 5'ع102211و5ععم00) عط 01 ألعب 
5 أذلآ لاأعصنظ عطا عاعامصرمه 10 
,5لا02 120 01 00تعم 5210 عط متطاتبتر 
لزقة 10 ع016نازع:م الامطااا ,لإهمر 001 
غذ 0) عاطدلتهة2 لإلعمدمعء زه كأاطعة معطاه 
طعناة 220 بالمعبمعععع م ولط علدنا 
5 20خ عأواع عط! 21 0م1ع1م20172 5ررع؟1 
ع1 2ع2[11مواووعه002) علطا ]0 
0) ع75لاطططاعء القطذد ع215ممزاذوععمه0 
5 21568 عغطا لتتنتدرعن ره 001 
عطا عماع1متمء مذ 001 لإ لعسباعما 

5 أذانا طعصنط 


عه 5ع رع تعع للع لظ امعلمعمع0س1 عط )1 (1) 
معام 5م0ن) عط عناووز 0) عاأطهمن 15 ١)‏ 
عاه1 لمع [ه15150زمع2 ع0 عاوع1انات0 
5 ]0 قالعلا 01 عكلاقعء56 
عطا 01 ععتقصممكرعم غطا عدياعيرء طعتطاد 
1 051115 15 06) 
3 35 350 العلاععرع م ذلطا لازنلا ع 26600306 
50 لألامء ذكاوع'1' عط لأمع؟عط) عع لمعناوء0025 
عط ,لع0هءمكنة عط ما لفط عه لاعط ع6 
عطا عابالعطعع-ع؟ القطةو عتتهمهزووعءدم0) 
5 5007 25 532216 عط) لامط 300 قاوء1 

.عا طفعتاعدىم إ1[ط5002مع] 


للقطدةه 10021:6ووءع602© ع5 (ع) 
عط عستتماء؟ دعدصعمءاء عط 211 موعط 
61 لل علطا 7ع00نا 5أ5ع1' 


المبحث الثالث: عقد البوت 26م 


1 -: التشغيل والصيانة 

يتولى الممنوح له الامتياز تشغيل وصيانة 
المشروع/مرافق المشروع بنفسه. أو عن 
طريق مقاولء وإن لزم الأمر يجري التعديلات 
والإصلاحات وغير ذلك من التحسينات اللازمة 
في المشروع/مرافق المشروع حتى يتماشى مع 
المواصفات والمعاييرء والمتطلبات الأخرى 
المنصيو قن عليها في هذا العف .والكن: تفتضبيها 
أميتوك:البصيتطة و الفتسوائرة المع ول يتنا 
والتراخيص المعمول بها وتوجيهات وإرشادات 
المُصنع فيما يتعلق بمحطة تحصيل الرسوم. 
ويكون الممنوح له الامتياز مسئولا. على 
اأخص. عن ما يلى: 


ا ضمان التدفق السلس والمستمر دون توقف 
للحركة المرورية في أثناء ظروف التشغيل 
العادية. 


؟. فرض وتحصيل وتخصيص رسوم طبقا ل 
الاخطا” بالرتوء' وتهذا العقد. 


؟. تقليل إعاقة الحركة المرورية إلى أدنى حد 
ممكن في حال وقوح حوادث أو أني أحداث 
أخرى تؤثر على سلامة واستخدام 
المشرو ع/مرافق المشروع عن طريق 
التعامل بسرعة وفعالية مع ذلك الحادث؛. 
ولتحقيق هذا الغرض. الإبقاء على الاتصال 
بأجهزة الطوارئ. 
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قفيذ أعيان الطوانة الفعتادة يماافل :ذلك 

الإصلاح الفوري للحفرء والتتصدعات» 
والوصلات الخرسانية؛: ومواسير االصرف 
اتطايم رز سوط ال شحوفة كلتن 
الطريقء» والإضاءة» واللآفتات. 


22012 دناعم 0 9-4 
لقة عنققعم0 األقطد ع15دموإزدووعء00) عط 
لاط لإالااعدط امع روعط عع زوعط عطا ملقامتذتد 
!1 220 5ماع72ام0ن) ن طعنصتطا عه .كاأعذاا 
ع5انترزع !0 01 الدمع: ./[720011 ,لع الاوعم 
ع 10 5 1111 1121 
طاابط لإأم 10م 10 ناقتع وآ امع زمعط راع زورط 
057 300 ,53203505 لصضة كلملعدء 1 1اععم5 


كلطا 125 م1 ع5 كاأتزعمررع]أنالع] 
1ع 5]137لالمآ1 0000) بالعماععروم 
عاطدعزاممةف لصضده وجلعامآ عاطدعزاممهم 


و2 1اعل1ناع 01155] 10311012 لعة كألطرءط 
|أ16 ما أععمدع؟ طاللتا 5م10أء ناكما لله 
عط لإألو117عءم5 1/11 20 
:0 ع1[طتكدممدع: عط لأقطذ ع1002115و5ء2002) 


لعامناكاع] لمن لضة 522005 ع8 مكدع (1) 


 201112|‏ علمقلال ‏ عأكلون 01 بناما! 
:2115 612]1218م0 

20 ليفك القع 051 )011( 
طاان ععمدل1مءع2 ملا عع 2120115م010م2 
كتلط 220 0208ل عع عط 
تن 


0[ 3112 0غ لام نددلل عصامتستصام (11ز) 
تعطاه 05 5العل01عن 05 اترعلاع ع6) 
عكنا لقة لإأء كود عط عستاعع21 5أمعلاءا 
برط لإ)تازعوط اععزوءط/اععزمءظ عطا ]0 
علالاعع1؟ء لمن 1م1532 2 01101288م 


05م1نام ولطا 101 220 ع015م5ع] 
لإعمععدعماء طاتد «وكلدذ! عملمتمامتقد 
511 


عع مومعاط تددر عملتأاناه عمللقامع0من (10) 

01 كتتدمع7 إمممم1م 01085ناعصا 

بكأمامز عاعاعممء ,داعو ,وعءاأمطامم 

ممه عمتغطعنا ,عمتاتقم عمنا! ,كمتهعل 
516128 


5 الفصل السادس: عقد الامتياز 


5. تنفيذ أعمال الصيانة طبقا لدليل الصيانة 
وبرنامج الصيانة. 


لغير المرخص لهم, بمساعدة اجهزة إنفاذ 
القانون» متى كان ذلك ضروريا. 


“'. بمساعدة أجهزة إنفاذ القانون» متى كان ذلك 
ضرورياء منع حدوث أي تعديات علي 
المرور بالنسبة إلى المشروع. 


. الالتزام بمعايير الأمان المنصوص عليها 
في [أه 1 - 'ع". 


0-8 دليل الصيانة 

يضع الممنوح له الامتيازء بالتشاور مع 
متصوعة التوحيه فى موهد الخصاد مائحة 
وعشرين )١١١(‏ يوما قبل التاريخ المقرر 
لاتمام المشروع: دليلا للصيانة المنتظمة 
والوقائية (دليل الصيانة)» ويضمن ويتخذ 
الترتيبات اللازمة لإجراء صيانة للمشروع في 
كل الاوقات خلال فترة العمليات بطريقة 
تتماشى مع المواصفات والمعايير. ويقدم 
الممنوح له الامتياز؛ قبل شهرين على الأقل من 
تاريخ بدء التشغيل التجاري؛ عشر )٠١(‏ نسخ 
نين دليل الضواقة القن سحب عه التز جيه 


5-4 برنامج الصيانة 
(أ) في غضون فترة لا تقل عن خمسة وأربعين 


2:6 )نوما قبل يذادة كل مقة قتالئة يفده 
الممنوح له الامتياز إلى مهندس وزارة 


0 2/0115 عع222ع 21 لقم ع ملكلماءءلدن (0) 


1112 طابر 20600010 
]12 عط لصه أ[تلاضدلا 
822120 220 


01 ع35515]326 عطا طأازا عم1أمعللع2م (/) 

26625 العمعع1مكمء ذا لمممععرمه 

101 212 ,لا5535عع26 عع انا 
زأء10(6م عغطا نم1 أتبرء لتد ما بام 


0 ععصضةاذاوهة عط طغأللا عماعمع نعم (1أ/) 
1ه لله[ لعمتععمم عطا 
لإ ,لإ5591ع 260‏ عتعطنزا و5عاعمعع2 
اعع زور طلاعع زور عطا جه كاطعمطعومعمرء 
١/33‏ 01 أطعت عطا ع مالزعوع1م لمه عازن 
جاعع زمرط عط 01 


لاء521 عط م) عممعمعطل20 (لللم) 
."6" عانالعطء5 ص[ اناه أع5 53003105 


لقناد 8112 ععمسمسعء أ سله11 9-5 

0 نكمم طزذل القطد عتتدضمتووععمه0) ع1 
آع]ة| غ30 علاأملاء مناه عملععاذ عط لاد 
عدم]ء5 دلاول (لإخمعنت) لع تلصباط عمه) 120 مقطا 
3 ,1286 وممناعامصه0 عععزمعم لعاسلعطءذ 6 ذا 
علالامع 1م 320 #وانوعء عط عه؟1 [هناصقمر 
.("أقنامة كلا عع22معامند كا" عطا) عممووع أ طلمما 
5ع27) 211 غ2 أهط) عتناعمعم لمة عتنادمع لاه لمة 
وز أععزم22 عط ,لولرعط كوممنؤورعمه عط عمأكال 
طاانا دع أأملرم )ز أقط يعمممصه مل لعمتدأمتقم 
ع1 .203:05ة)5 لمة كوملادء7اععمذ عطا 
عبدا أقو16 )هة ,لالممنى القطى عمتودوزووعع و0 
]0 ذ5عزم0» (معا) 10 .6010© عط عرمغع6 وطاطمر 
68 عطا مغ أهنامدكا ععمووعاملوك1ا عذا) 
010 


لع 10 71211228132 9-6 
(45) 17 طز1رهم1 مقطا 121[ عمل )0( 
تاعهء 01 ع للمساوعط عطا عرماع5 ك5لإهل 


0051031 عط نوعلا عم اأمتامععء4 
5 ,؟ععماعدط رالقاط م6 عل1اامعم الخد 


الأشغال العامة برنامجه المقتقترح بشأن 
الصيانة الوقائية المقررة للمشروع وأعمال 
الصيانة الأخرى طبقا للحد الأدنى 
لمتطلبات الصيانة المنصوص عليها في 
الملحق 'س" الضرورية لصيانة المشروع 
في كل الأوقات وفقا للمواصفات والمعايير 
(برنامج الصيانة). ويشمل برنسامج 
لصيانة.» على سبيل المثال لا الحصرء ما 


.١‏ الفترات الفاصلة وإجراءات التفقفيشس 
على جميع عناصر المشروع. 


؟. المعايير الواجب اعتمادها لتحديد 
احتياجات الصيانة. 


:. الفترات الفاصلة التي سيجري في 
الدورية. 
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. الفقرات الفاصلة لإجراء أعمال 
الصيانة الرئيسة وتحديد نطاقها. 


(ب) تشمل الصيانة استبدال المعدات والمواد 
المستهلكة؛, وصيانة النباتات. وإصلاح 
المعدات والأرصفة والكباري والمنشات 
وا كال المسدية و التي شق جدوهء ا ريدن 
المشووعامولاق: المشروع: 

(ج) يحافظ الممنوح له الامتياز على مرافق 


المشروع نظيفة ومنظمة ومرتبة وخالية من 
الفئضلات ومخلفات الهدم. 


(د) يكون الممنوح له الامتياز مسئولاا عن 
صيانة الطرق المومصلة للمشروع 


المبحث الثالث: عقد البوت /أاكه 


30 17رمع /اع1م 01 1081213م 0560م10م 
عط 01 ععمممعألمتهم لعانالعطءة عطزه 
111 عطا )ا أاععرطند اع زورط 
طاره؟ أعد كأمممرع: اناوع 1 ع226 دمع 1/121 
60 لاإمو5وعع 06‏ "0" عالالعطعذ مآ 
ها 5ع020 أله غد اغععزوعط عطا متمامتهمر 
5 هط طأااةا لإألمتم امم 
61" عطا) 203:05 نماك لصهة 
11161122 لطعناك .("ع10ورعمعط 
ع6 206 أناط علنااعه1 القطذ عصتسدمومعط 

:ع 1م0110 عط ما لع سنا 


17 5ع 1نالعع10م 220 15شلارزعام1 (1) 

60 ]0 أنا0 ع مالصتق عط 

باعء زم عط 01 5امعمعاء 1ل 1ه 
107 ل0عأم200 عط ما ولرعاك (11) 
2605 عع( ممع أل اهم عمتلاععل 

122 ع الأمعاع1م 
بجع1نالعطء5 

2 10177215 
0000065510311 
كوه #اللى 
20 

وا4اانلرى زا لانيففت 01 
عممعء5 عطا لصة عع مدعل قلط 
.101 


411 


عط طع[اطبد 
أفولك الاوك 
:111212121 


)1107( 


0370 


المعمععدامعء علناعما اأهطاد ععمممعامتولة 
أدعناأاناء ل أرط ,عاطامصسناكصم بأمعمرم أناوء 01 
]1617م ألاوء © 5اتدمع؟ 200 ع2202ع1 5 لمر 
2540 5ع1لاأعناناد ,5ع52108 ,كأمعطلاع21م 
عطا أ أعدم ععة طعتطط كارمنط الاك ععطاه 

لاالااعهط امع زم مط ناءءع زووط 


عط مععط! القطذ ع1لهده1ووععدهن) ع5]' 
لصه نال بمدعاء ندا لإالائعةط امع زم1م 
نمه عع1! 1ه عع رملأاتلممء إأرع0:0 

.ماع06 


عط القطد ع215رواذوع020') عط[ 
01 م226 لعالتهم عط ,10 عاط تكهمموعم 


(6) 


(6 


(0 


الفصل السادس: عقد الامتياز 


والممرات والأنفاق والمعابر الفوقية 220 60 0205 طعومعمصةه عط 
ومصارف المياه الواقعة في نطاق المشروع 220 0176150985525 ,5ع955م,06منا 


طا م511 أععزموطظ عط متطالتا وعم همتدرل 
1205597 000 طاتد ععصدلرمعع2 
ع8 


وفقا لأصول الصنعة. 


عاعقطء/ا 97 
4011م 


7-8 أعطال المركبات والحوادث 0 ل 121212 


210 


(أ) في الظروف غير الأمنة. وفي حال حدوث ,0()1055ممه ع595منا 0/2 عكهء عطا ماره) 


أعطال أو حوادثء يتبع الممنوح له الامتياز 
إجراءات التشغيل المطبقة في هذا الصدد.ء 
ومنها وضع الحواجز والإشارات المرورية 
المؤقتة بالإضافة إلى إزالة المعيقفات 
والأنقاض فورا؛ وتطبق هذه الإجراءات 
طبقا للقوانين المعمول بها والتراخيص 
المعمول بها وأحكام هذا العقد. 


(ب) يضمن الممنوح له الامتياز أن يتم دون 
تأخير؛ علاج أي تحويل أو توقفا في 
الحركة المرورية. وتقتصر مسنولية 
الممنوح له الامتياز بالنسبة إلى عمليات 
الإنقاذ على رفع المركبات أو الحطام أو أي 
معيقات أخرى قد تشكل خطرا على أو 
تعيق التدفق السلس للحركة المرورية إلى 
المشروع. 


بكامءع0 3001 لصة كللتاملكلوءءط مأع[طء؟ 
عطا 1011089 القطد ع:021ه1ذوععم0© عط 
طعنطلا ,5ع 5نالع106م 00622128 أمولاعاعء: 
01 هنا عضلنعد عط علناءمز للهحاة 
5 كاطع !! 220 5عرمء ع لدعا لإمدزمممعا 
0ع ناماوط0 015 21لامطزعع عطا 35 [[عبر 
طعدك ‏ الاإأونررهتلعمءاء ‏ وررطعل لترج 
ععمقل2معع2 صذ ع6 القطذد 5عتتلعءمم 
عاطوعنامم4ف ,25ددا عاطدعتاممم طابر 
حلطا 01 2019151005م عطا لصة كلتصرمعم 

م 


2ط عتتاقمء القط5 عتتهدهزووععه00) عط1زا) 
نك الفا وتان فد انا تحعتيزك #ذرك 
لداع أنامط اط ل0ع16لعطرع 15 ع11هما 
1ن أكممموع1 5أع15لة دم أووعع002) ع1 
أعء[820 عط نمه كمه لأومعم0 عباعوع؟ 10 
01 لملاممرعء عط مغ لعاتصنا عط للهذد 
#عط0 لإضه ا عه 5مطعل عه و5عأاعلطء“ 
01 ع8 22ل20ه لاقم لاعتط/نا ,مم لأعتماوطه0 
0 11021 عتأكون طامهرردة عطا أمتحدعاما 

اع زم معطا 


وقف التشغيل في حالة الطوارئ 


12-01111135530 ل(عراعع 11217 9-8 


(أ) إذا كانت هناك حالة طوارى.ء وفقا لما يراه عط 2ه ممنصامه عاطهدمكدعء عطا مز 165 (0) 


الم منوح له الامتياز بشكل معقولء, تستدعي مه كاأؤزلاء ‏ ع2عط) عززومةزؤووعع2ه00) 
وقف التشغيل في كل أو بعض أجزاء 3530]5/ا اعتطبت اعم لع مر 
2 اف المة ؛ لحة للممنت ل 05 عله ما عتناوماء عستم زرك تستسمععل 
2 5 / د 0-0 0 ىح عطا 0/1 ختهم ‏ لإصه عه عأوطيم 

عر آل لوالا وه 3 عط اعوط أعع [0 2 عه زمرظ 


أو الجزء ذي الصلة في المشروع أمام 


0غ لعلغقمةء عط القطد ع توموزووو نم6 


حركة المرور طوال الفترة التي تقتتضيها 
حالة الطوارئ وما يترتب عليها؛ بشرط أن 
يتم إخطار مهندس وزارة الاشغال العامة 
بذلك على الفور. ويجوز لمهندس وزارة 
الأشغال العامة أن يصدر أي توجيهات. 
يراها مناسبة» إلى ل الممنو حَْ له الا متياز 
بشأن التعامل مع هذه الحالة» ود يلتزم 


[كيحبة سددوح زله الأوتيحان شرن 
المشروع/مرافق المشروع أو الجزء 
المتضرر منه بأسرع وقت ممكن من 
التاحية ‏ العسلية: يعد أن تتهبني خابة 
الطوارئ التي أدت إلى توقف وغلق 
المشروع. 


(ج) لا يجوز للممنوح له الامتياز إغلاق أي 
جزء أو حارة مرور من المشروع/مرافق 
المشروع لإجراء أعمال الصيانة أو 

الإصلاحات إلا بعد الحصول على موافقة 
كتابية مسبقة من مهندس وزارة الأشغال 
العامة. ويحصل الممنوح له الامتياز على 
هذه الموافقة بتقديم طلب كتابي قبل سبعة 
() على الأقل من الإغلاق المقترح ل ذلك 
الجزء أو حارة المرور مرفقا به التفاصيل 
الخاضة بطبيعة وحم اصبنال الأميتلاج 
والترتيبات التي تتخذ لضمان سير الحركة 
المرورية بشكل أمنء والمسافة والقسم 
المطلوب إغلاقه. ويقدم الممنوح له الامتياز 
ينبا بادات تواضيح أقل فترة زمنية يتطلبها 
إتمام أعمال الإصلاح. . وفي غضون خمسة 
أيام من استلام هذا الطلبء. يعطي مهندس 
وزارة الأشغال العامة, الإذن بإجراء هذه 
التعديلات حسبما يراه ضروريا. ويحق 


المبحث الثتالث: عقد البوت 5194ه 


عامعطبت عط ع5م1ء 200 1551098لتلرمء-ء0 
0 اأعع زوع عط 04 مهم أمدلاعاعء عط 01 
لا 615618 لأعناذ 35 1028 50 101 131/1 
]مع5عطا 5ع 7عنالء25م ‏ عط له 
انول كرتت 451 04 32د # دوين 
عط 1[1آبهاك 060111115510111218 أعلا5 
م8 لل/لاط عط مغ نم5 
/(202 أعع اعمط راللاط ع1 .نول)مصمرم 
مزعع0 [222 أل كه 1025اعع011 تاأعناد عناذذآ 
11 ع0265510215) عطا ما 1126مم0رمجة 
عطا ممه لإعمععععصاط طعناد طاتتا عومتلوعل0 
غطا لاط ع10طة القطذ ع1002215ذ5ذ5ع202) 

52 


ع6 [القطد5 020212551002156 
اع 0 ط/اعة[ 220‏ عط 0101155108© 
مهم 0عاعع11ج عط 01 “17[[زعوطآ 
عاطدعقعةام 25 لالعاعانان 25 1أمعرعطا 
أل 0غ عمتلدع1 لإعمعع عوط عطا عاج 
كقط 1051© 2520 06-01011015510111118 

بأكللاء ما لعؤ5وع0 


عومكء )0ه لأقطد :100231ذوءع002 عط () 


اع [0 ط/اعء 220 عطا 01 ع2/1386هم لزالة 
2 8 ماكلة 1م020 1507 [الااعةآ 
0م عط طاتبت غوععءياء 7/0115 نومع 01 
عع طاتعمط رانقاط عط 04 1012[1مم2 لم11 
عط لاط أغطعنهد عط [أأقطة 21ام20مم2 طاعناك 
معاخمد 2 طعنامعط) ع5لةلمأؤوعء000) 
(معلاء5) 7 أقوع1 ]2 5220 عط 10 أدعناوء1 
0 عتناوماء 0ء05م20م غط) ع2و1ء5 5لإهل 
باط لعتأمممصممعنن ع6 القطك ممه عمدا/امدم 
لطن عتنائهم عط عملأغدء1لما ككهةانع تدم 
عطا لمة 0115 الورمع 0 األعالاء 
العطاء /ا0ل7 5212 101 20206 كالعطاع8 210 
مملاءة؟5 لمه طاممعلز عطا) ,علللوة أن 
أن لوتعم عط لمد لعومك عط نا لع اناوء1 
مكلة الفط عمتفمموتووععهه') ع1 .عرتاوماء 
عطا ‏ مملانع للم كمو[أنع هدم طكلصتن؟ 
عصناء امحصم 10 لع تباوع؟ عصلن) لالناتستمتمم 
ولول (176!) 5 متطذلالا .01ت لمع" اعناد 
طلقاط عط) باأععنباوء طعناك عملتلااععع 0 
طاائه مولكوتلطاعم امدنع اأمطد عععمزومط 


عط 1 (ط) 


للممنوح له الامتيازء فور الحصول على 
الإذن» إغلاق الجزء أو حارة المرور وفقا 
لهذا الإذن وإعادة فتحه خلال المدة 
الموضحة فيه. 


(د) باستثناء ما ينص عليه هذا العقد صراحة 
خلافا لذلك؛ إذا لحقت بالمشروع أو أي 
جزء منه أية خسارة أو ضرر في أثناء 
فترة الامتيازء لأي سبب أيا كانء يتولى 
الممنوح له الامتيازء على نفقته وحسابه 
الخاص» إصلاح وجبر هذه الخسارة أو 
الضرر بطريقة تجعل المشروع متماشيا مع 
المواصفات والمعايير» والجودة والاداء 
حسبما ينص عليه هذا العقد. 


(ه) في حال تخلف الممنوح له الامتياز عن 
القيام بأعمال الصيانة والإصلاح للمشروع 
أو جزء منه بنفس مستوى وبما يتماشى مع 
المواصفات والمعايير أو وفقا لبرنامج 
الصيانة أو دليل الصيانة أو تقرير التفتيش 
على التشغيل والصيانة» بحسب الأحوال» 
ولم تبدأ الأعمال الإصلاحية في غضون 
ثلاثين )٠١(‏ يوما من استلام إخطار في 
هذا الصدد من مهندس وزارة الاشغال 
العامة» يحق للحكومة؛ مع عدم الإخلال 
بحقوقها أو تعويضاتها بموجب هذا العقدء 
بما في ذلك حقها في فسخه.؛ أن تجري 
أعمال إصلاح وصيانة المشروع على 
مسئولية ونفقة الممنوح له الامتياز. ويسدد 
الممنوح له الامتياز للحكومة التكاليف 
والنفقات التى تحملتها فى إجراء 
الإفسلاحات والصياثة: ١‏ 


مععل لزإقم عط 35 12001112210055 لاعناد 
طعنادك يم7لالااععع7 2مملا الإتود5وعععم 
عط [آقطد ع102315و5ع0026) عط ,5103ك “عم 
مز عصدالتدم عطا عدماء مغ لعلأنام 
250 22315510578عم لأعناك طاتتا ععم3ل10مع20 
لم2 انامتا5 لمقمعم عط متطالد )ل لاعممعم 

ل(أعناة لأ 


لالووع1ماء ع1178/15ع01 35 أمعع<ء 3200 531 (ل) 
عطا 1 بالاعمرععروة لطا صذ لعل1امم 
عع1أناد القطد #معععطا امهم لاضع 0 عع زممط 
عط) 101128ل0 0210286 085 55و10[ /إمج 
2056 31 120132 ,لملعع28 زرمزؤوعع000 
بالقطة ع215ضمأووعع05) عط ,اع اع 0كأقطن 
مه ل1ناعع1 عورعمةاء 320 أومه 15 ]2 
2ه 118[ 03228 +0 1055 عاد لالعترع1 
أععزمع عغطا علقم 0) 325 50 كعم مقلم 
عط) ©0) أععموع2 لإلرعلاع 11[ 1110م 
لاألآلهنن ,53502505 3220 2)1005ء1أع6م5 
ولط لإ6 3660,عوع1م 35 ع826 ملعم لضة 

تنا 


5 ع100315ؤ5وع0022) عطا أمعباعء عط م[ (ع) 
أععز0عظ عطا متدمعم 3220/01 متمأمتقتد أمم 
ععمة26000 أ لقة 6غ ملا أمعرعط) أيهم 01 
5 10 كممناهء11اععم5 غطا طابر 
عط طغلد ععمهل1معع 2‏ مز «مللسمة 
عط 05 عتتتضوععمع ‏ ع6 11312620 
01/1 عط +0 [تللصدكلا ععنرةمعامتلةلا 
بعط لإهثت عك3ء عط 35 ,تتممع؟] رمتاععم5م] 
002616 مغ 121160 عناقط لاقطذ 200 
5 لإأقلطا (30) متطغلبط كعلرمنت [والعممع؟ 
اللاط عط سوط ألقطعط خنطا مز عع00م 01 
ع6 01نازعتم الامطازمط ,لأقطة 001 ,رععم تعومظا 
ق”طا 5ع20نا 5عللعممعع/واطعت 15 0) 
عط ,21108 لالصمع1' ع للل اعلا بالعمعععوم 
تتلومع؟ عط عذتلقء مغ عل أوعلصن مغ لع اتاد 
عط غ2 اأععءزمعط عط 01 عع مدع متهم ل0مة 
.2222 56# 01 أومك 320 1151 
0 عدوكناطمطاعء .القطة ع تدده زووععم0) ع1 
عط لستمرعل أه كلامل معباعو ملطالد 001 
107 0ع11لاع18 5ع5رعمء<اءع 220 كأوم 
هسة 15ل2مع, طعندك عمتكلدمرعلمنا 

ال 


المبحث الثالث: عقد البوت ١لإه‏ 


(و) إذا بدأ الممنوح له الامتياز أية أعمال 
لإصلاح الخلل والعيوب في المشروعء. 
وجب عليه إكمال هذه الأعمال على وجه 
السرعة طبقا لأصول الصنعة. 


(ز) لا يعتبر الممنوح له الامتياز قد أخل 
جزء من المشروع متاحا للحركة المرورية 
في أثناء مدة العقد بسبب ما يلي: 


.١‏ حدث القوة القاهرة. 

5 اإجراءات ثم اتخاذها لضمان الاستخدام 
الآمن للمشروع باستثناء الأوضاع غير 
الآمنة على الطريق التي تحدث نتيجة 
لعدم أداء الممنوح لهالامتياز 
لالتزاماته بموجب هذا العقد. 


المشروع. 


باستثناء ما سبقء يلتزم الممنوح له الامتياز 
بابقاء كل أجزاء المشروع غير المتضررة 
مفتوحة أمام الحركة المرورية واستخدامها 
بشرط أن يكون من الممكن بشكل أمن تشغيلها 
والإبقاء عليها مفتوحة للحركة المرورية. 


1-9 المراقبة والإشراف أثناء العمليات 


(أ) يجري الممنوح له الامتياز تفتيشا دوريا 
على المشروع طبقا لدليل الصيانة» وبرنامج 


25 001655101218 غطا 11 (©) 
عن 5اعه1ع0 [311 78أاتكء 101 7/0115 (1ة 
القطة غز بععزمءط عط مط وعاعمعل عل 
لإأ5نا10)(لعماء 12/0115 طعناة عاعأممرمء 
33أ5ناله1 000) طغالج ععمو10مع26 درا 
ع2 


عط )مم القطة :0026551602215 عط1 (ع) 
15 0 لطعوعةط ‏ ظ[1 لعرعلزولم 
11 العمرمعع2عمْ قلطا +ع20نا درملاوع تلطه 
201 5( إععز0 عط) 0 أتهم لإرج 
/32 01 اانامعع3 جه ع لدع ما عاطهاتهة اه 
0 علطا +10 عمانناه[ل[اه؟ عط 01 
1ع 


بأمعبا عتباءز812 ععرهظ (1) 

عطا عتناقصء م مع1آ[دا د5ع1نا25ع5 (11) 
أمعع<ء أععزمعط عط 01 علا 531 
عطا ده 10905(لهمء ع2521نا معطبتب 
عتنائه؟ +0 عوتبوعع5 لع77ناءءه 1020 
10 عتنةمم5أووءعع0602) عطا 01 
0ن 5(مندعلاطه كاذ 10تملتعم 
:ا 7عطاعع2عث قلطا 

00 )1601365 3 طات ععصدتامصرمء (11ل) 
01 1085اءع015 عط +0 001/5100 
غط) لإعمععمة أامعترصممء007) لإمة 
عه [[ة عذ5مك 0 ؤا طعتطنت 01 امع أآء 
اع زمع عط 01 16قهم لإلرج 


عط) بعلامطة ‏ عط 008ص فاكط) اهل 
آله معع! آالهقطد ع55102211ع076) 
معم0 أاععزورط عطا 01 كتمهم لعاععء211دنا 
مق لإعط) لع20110م عكنا 00قة عله 6 
0غ صعمه أمع! لصة لعندععمه لإاعكد5 عا 

2111 


امنا لضصه عستمرماتم8310 99 
25 م1 نال 


علواععلرنا أأقطد عنتوصوزووعع002 ع1 (د) 
مذاءءزمعط عطا 01 «ومتاععمكما عللمامعم 


"م الفصل السادس: عقد الامتياز 


الصيانة» والموا صفات و١‏ لمعايير وهذا 
العقد. ويرفع تقارير بشان هذا التفدت لتفتيشس 
(تقارير الصيانة) إلى المجموعة التوجيهية 
ومهدئدس وزارة الاشغال العامة. 


(ب) يجري مهندس وزارة الأضشغال العامة 
بمشاركة الممنوح له الامتياز تفتيشا دوريا 
على المشروع (مرة واحدة على الأقل كل 
ثلاثة شهور شمسية ومرة واحدة كل أسبوع 
في أثناء الرياح الموسمية) لتحديد حالة 
المشروع بما في ذلك مطابقته.؛ أو عدم 
مطابقته؛ لدليل الصيانة» وبرنامج الصيانة: 
والمعايير والمواصفات وهذا العقد؛ ويعد 
تقريرا بشان هذا التفتيش (تقرير التفنيش 
على التشغيل والصيانة) ويرسله إلى 
الممنوح له الامتياز ويرسل نسخة منه إلى 
مجموعة التوجيه. ويوضضح تقرير التفتيش 
على التشغيل والصيانة العيوب واأوجه 
القصورء إن وجدتء ويجوز أيضا أن يلزم 
الممنوح له الامتياز بإجراء الاختبارات التي 
يحددها مهندس وزارة الأشغال العامة 
للتاكيد على أن المشروع مطابق» في جميع 
الاحوال» للمواصفات والمعايير. ويجبب 
على الممنوح له الامتياز أن يعالج. في 
غضون ثلاثين )5١(‏ يوما من استلام تقرير 
التفتيش على التشغيل والصيانة من مهندس 
وزارة الأشغال العامة العيوب وأوجه 
القصور ويجري الاختبارات المنصوص 
عليها في هذا العقد. إن وج دتء دون أي 
تأخير. ويقدم ما يفيد إجرائها ونتائجها إلى 
المهندس مع تقرير التفتيش على التشغيل 
والصيانة مع نسخة إلى مجموعة التوجيه 
موض حا فيهاء. بالتفصيل المعقولء» 
الإجراءات؛. إن وجدته. التي اتخذت لعلاج 
العيوب وأوجه القصور الموضحة في تلك 


ععمقطة 1م 1/121 عطا طالدا ععمدلرمع20 
1/1 عط بلقنامة ]ل 
4 56011621085 ,ع7تطتهرعمعط 
له العصععمعخ كنطا لصة ك5لتدلضمةا5 
طعية 01 25ممع السطيرد القطه 
("015مع1 م226 معام نة81") «ملغععمكمز 
رز/لاط عط 200 م020 عملععزذ5 عل مغ 

81 


علق علطن القطد عععمزومع [اإنقاط م18 رم) 


6 لعلاء ععمه أمده! )2) عذلمترعم 
عممنال كاعع/2 لإرعباع ععره اباط ععاموتان 
أعءعز50 عطا 01 «نزاععم5م1 (750028رمم 
10 عتتأهضماووععم00) عط طازبس لإلأمامز 
اعءز20 عط 01 مماتلممء عط عمتصرعئعل 
عوابلارعطأ0 01 ععم2ن[مصرمء كاذ عمتلساعنا 
عطا ,الللصمة11 ععمممعامندكة عط طازبس 
5 812111116 0ع ع لض 1131 
30 العمرمعع,عة لطا 0مة كلمهلمهاك 2300 
عط)) «متأععمكما طأعياد 01 تتممع: د أجه علقم 
ننه 300 ("1ج0مع]1 ممأاععم5مآ اللن 0" 
لاممء 2 طالللا عملهمهةزووععم00) عطا م1 )ل 
0/1 ع1 .منه01 ومترععاك عط 0) أمعرعط) 
جاع 1ع طاره؟ اعد اأقطد تتممع؟ رمناععم5ر] 
50 'إ102 200 ,لامة 11 ,وعزعوعلء قعل 0ن 
علة1ع70نا ها علتهممزووععمه0) عط عوتباوع 
عطا لإ 0ع16زععم5 عط لإهصر 25 5أوة) طعناد 
01 ع05م)نام عطا ,10 #عمرزعمع «اللام 
اله )2 ذا )ععزموط عطا أقطا عستمتصعئعل 
عطا ‏ طلللط لإألمممك1مم ص[ كعررنا 
عط  513002:05.‏ 220 5نم نناوء1لاعءم5 
(لاأتلط)) 30 متطالنت الهطد عرزو دوزووععمه©6 


071 عطا 0 اماعععم, عط 6ه ولول 
بالقاط عطا ديهم ترممعظ ممنععم5ر][ 
4 تاععاعل عط لإلعمرعم عععرزومط 


]أ ركا5ع) لطأعناذر عكلهارعل0دن 200 دعأعمعك لعل 
لإداعل لاقه الامط اال بمتعوعغط طامم؟ اعد ,لامك 
07 ماأعتعطا ععنة1امصرمء طؤتصن؟ ل0مة 
تعع7اعوط '7اللاط عط م6 أمعوعط 5اللاوع 
م5 51 0) إرممعء 2 طاابد عدماة 
عط 0 لإممء د طاتت (اأرممع؟. ععمة أ امصسه© 
ع250721ع.: دأ عمالإلاععم؟ مباه 0 عرأععاد 
علاقط أهقط) ,لاه 1 ,دع رلاكوعمر عط اتواعل 
07 كاأععأعل0 عطا عمتكبك :0غ رععلوامعل0 نا ممع 
.كاأناكع؟ تأعناو صل لعاوء للم وعزعمع لعل 
ع0 01 وماكوتص]طناد زه ومناععمدمأ طعبك 


المبحث الثالث: عقد البوت “/اه 


النتائج. ولا يخفف أو يعفي ذلك التفتيش أو 
تقديم تقرير التفتيش على التشغيل والصيانة 
الممنوح له الامتياز من التزاماته 
ومسئولياته بموجب هذا العقدء باي شكل أيا 
كان. وإذا كان من المحتمل أن تستغرق 
فترة علاج العيوب وأوجله القصور أو 
إجراء الاختبارات أكثر من فترة الثلاثين 
)٠١(‏ يوما طبقا لأصول الصنعةء يؤدي 
الممنوح له الامتياز الأعمال طبقا لتلك 
الأصول ويرسل تقارير عن تقدم سير 
العمل في هذه الأعمال كل أسبوعين» 
وأخيراء تقرير التفتيش على أعمال التشغيل 
والصيانة. 


مادة ): :)١‏ 
ترتيبات التمويل 


١-1١,‏ ترتيبات التمويل 


أ. 


يتخذ 'الممنوح له الامتياز". على نفقته 
وحسابه ومسئوليته الخاصنة». ترتيبات 
التمويل الللزدمة لتمويل "المشروع" 
والوفاء بالتزاماته بموجب هذا العقد في 
الوقت المناسب. 


. إذا استخدم "الممنوح له الامتياز” الأموال 


التي تم اقتراضها .من 'المقرضين” لتمويل 
'المشروع". تسري الأحكام التي تتعلق 
بالمقرضين. بما في “ذلك تلكا التي تعلق 
بالإغلاق المالي و"عقّد الإحلال". 


٠‏ يقدم "الممنو َ له الامتياز" إلى "الحكومة". 


تحتيق الاغلدق العسالي:» مجمو عحة من 
م ات التمويل التي 3 ٠.‏ زر الا . ادق 


المالي. 


عطا لاط أرومع1 ععضةأاممسهن) (نمنلاععمكم[ 
عه عباعزناءع: أمم القطد عتتهممأووعءم0) 
15 01 ع03[51مأووعع00) عط) علاأاموطج 
ما ععلمبعععط د5عنالئطونا لمج كمملغدع أاطه 
عط عمعطللا .ععاعوكأقطه (عمممم لمج 
01 5اعع]ع0 طعرو 0 عم الالعمرع, 
اأعناك 8ملكلهاءعلمنا 220/0 دعتعمعنراعل 
0 ههطا عتمم ععلها ه) لإأع1ز! 15 5اوع) 
0000 طازبط ع2060لمعع2 مز ذناهل (لإلوزط) 
ع06016551012115) عطا ,عع لإأعوعظ لإلرأؤنال12آ 
ع1022م0ع26 لز وعلرمبه عط ععلو علدنا القطد 
5 أ)ألااطلا5 80ة ع6ناع22م عند طغابنا 
0 أطاع لماه بجعلاء ولأعمنت طاعباذ 01 15زممع] 
20 اأمنرهن) رملاععمكم]1 أالع0 عط الهم 

ن كنا 


:(10) 11م 
111 113411011101 


161 لذ 1232017216 10-1 


,أ05» 15 2 اأقط5 ع1نهلهأووعع00) عط[ 
طعناة علةق0 عز15م 220 5ع75عمكاء 
ع5 1701010 35 2112118612111 13112118 
لحتة اعع زوع عط ععصقمة ما اموووععع7ر 
دقط) 1ع20نا 05مم0ندع 1أأطه 5أز أععمم 0) 

221361 لالعطلا 2 12 المع ماععرع م 


ع062551011211) عطا 01 أمعلاء عط م[ 
لع سوط 005ن1 عط عمالاماممء 
عطا ععممصة ما ومتعلمعا عطا سم 
0] 26108أع؟ 101/151015م ع85) باعع رمع 
0 12]108اع5 ع105) ع2 ألتااعما كتعلمع.آ 
5 لقة م105 ) لوأع قوراط 

لاأممه األقطة امعسمعععم 


7 متطعاب القطد ع تممماووعءم0) عطل 
عودمك أل نتمصماط عمالاعاطعج 01 ولاول 
8" أن أء5 عه [00) ها الللطناة 
امأعصمصاط عممأعمعلالاء 5أمعرناء00] 

60105 


0) 


(5) 


(0 


غ0 الفصل السادس: عقد الامتياز 


-٠‏ التعديلات التي تطرأ على مستندات 
التمويل 


لتجنب أي شكء اتفق الطرفان على ألا يترتب 
على أي تعديل يتم إدخاله على مستندات 
التمويل دون الحصول على موافقة صريحة من 
"الحكومة" توسيع نطاق التزام الحكومة.ء بأي 
شكل من الأشكالء فيما يتعلق "بدفعة الفسخ" 
بموجب هذا العقد. 


مادة )١١(‏ 
رسوم الإشراف 


١-1١١‏ رسوم الإشراف 


أ. تكون كل الأعمال التي تتم بموجب أو في 
سياق هذا العقد. في جميع الأوقات؛ مفتوحة 
للتفتيش والإشراف عليها من قبل الممثلين 
المفوضين من "الحكومة" أو حكومة الولاية. 
ويجب ان يكون 'للممنوح له الامتياز"» في 
كل الأوقات في أثناء ساعات العمل المعتادة 
وفي كل الأوقات الأخرى التي يتم فيها 
إخطار "الممنوح له الامتياز" بشكعل معقول 
بنية ممثتلي حكومة الولاية أو "الحكومة" 
زيارة موقع العمل» ممثل أو وكيل مسئول 
متواجد في "المشروع" لهذا الغرض. 


ب. يدفع "الممنوح له الامتياز"' رسوم إشراف 
لا تزيداقيمتها الإجمالية عن :... روبية 
مقابل الإشراف المنصوص عليه في الفقرة 
(أ) أعلاه. ويجوز دفع رسوم الإشراف على 
أقساط سنوية متساوية طوال فترة الامتياز 
الأصلية بحيث يُدفع القسط الأول في تاريخ 


0 مأادطع دل سعدرة 10-2 
11011 


عطا غ000 01 ععم20/0103 عل عمن] 
2106201162 20 أقطا ععبعم وعتاروم 
15 ج11 عط 0غ 21306 
القطذ 001 01 أمع025ء ؤوعئماء الامط)تنا 
/إ22 18 علاأععذادء 01 اعع]آء عطا عنور 
10 0001) 01 «ممتغدعتاطه عغطا ,ععممهمم 
ألاع0 ناه 720002لصمة1 01 أععموم 

611 مث خلطا تعلصنا 


(11) 1م 
5015101 


11-1 51121151 


01 ع5تنامء عطا متاعه ععل0ضن ى1رم/7 [آاى (2) 
015 15 لعاناععياء 01/017 1أناءعزء 
5 2311 )2 القطذ العسمععهو ةق ونطا 01 
30 2صزناء6م125 عطا م0) وعمه عط 
عط لاط 51025 الرعمناكد 
ع1 .001/5100 01 2785 أمعوعرمع1 
5 عط ال غه القطة ععتهممزووععمه) 
20 ك5تنامط عمل1:ه0/ أدناكن عط عمكسل 
علط اه و5عطيلن ععطنه [لج غ)ج2 
01 تل0تاأمعاما عط 014 ععلامم عاطقدمكوع1 
7 )51 01 20765 ا2عوع7مع7 عطا 
عمق القطذ عتمت عط أزوز/ا 0غ 001 
,00266551022116) عطا م معلازع ورععط 
015161م165 3 يانلا 
عط) غ2 أصعدعىم ع الأمامعوع رمع /امعع28 
.5ل أقطا 101 امع زمعط 
/اهم للقطدك عتلدمهزووععمه60 عط (ط) 
ها عمتلعء6<ء أ0م دعوعقطء دمزوألااءمناد 
1 013059 .125 28816536 
طناك علتلععع5م عط لاط 0ع2]6[ممعادمء 
5ه 610/151089م50 ع1 .(2) ع1إعلاتة 
لقناصمة لقناوء هذ[ ندم عط لإقص 
لقماوضه عط ععناه واإررعمصر[لداكم1 


بدء العمل وثدفع باقي الأقساط اللاحقة في 
التاريخ نفسه من كل عام إما بشيك أو 
بكمبيالة تدفع عند الطلب لصالح 


5-0١‏ مصروفات مراقبة المشروع 

تدقع الممنوح :ل الأمتيان؟ نظين ‏ مشووقات 
مراقبة المشروع والتنسيق من قبل "الحكومة" 
مبلغ .... روبية في السنة إما بشيك أو بكمبيالة 
واجبة ادق عند الطلب لصالح ...... ويُحجز 
المبلغ الذى يدفعه "الممنوح له الامتياز” بموجب 
هذه المادة فى حساب منفتضل ويخنصص 
ويستخدم طبقا لتعليمات "الحكومة 


مادة ف :)١‏ 
التأمينات 


١ ١"‏ التأمين أثناء فترة التنفيد 


بشتري "الممنوح له الامتياز",» على حسابه 
الخاص. ويحتفظ طوال فترة المشروع 
بالتأمينات اللازمة بما فيها. على سبيل المشال 
لا الحصر. ما يلي: 


أ. التأمين ضد كل المخاطر التي يتعرض لها 
البنائين. 


ب. التأمين الشامل عن المسئولية تجاه الغيرء 
بما في ذلك اصابة أو وفاة . لأشخاص" الذين 
يجوز لهم دخول موقع "المشروع". 


المبحث الثالث: عقد البوت هلاه 


)115 عط) طالط لمرعء5 رمزإؤووعع00) 
عاونا له 8 260 !15211 
بصمعب لمة 1020 العلرعع مع صصسه0) 


!0 026 عط هه العم !21]ك12 امعناوءدطناد 
عط 01 لإ 2221761595‏ علالاععموع7] 
ده 1ه بنزوبد باط ع102آ المعتوع رع م60 
18 الاحوعل (0721)5 للتصمعل/ع تاوعطء 

10/01 01 --------- : 


2225 510211011226 أعء(0ظ 11-2 
27م 2150 51211 ع:102215ؤوءع000) عط 
-م 220 200121011828 امع زمعظ ‏ كلو باه 
01 اناك 2 01() 01 5ع625م<ء 010122101 
01 لإه/نا لإ 321010111 اعم (---- 5ععم180) .5ظآ 
10 لعناكك 2232ل (521)5ل لتدسمعل/عناوعطء 
عط لإ 210م 322010215 عط .---- 01 2001عج] 
عاعنقة خلطا 0غ ]32نا5ثلام ع00215زووع000) 
320 االامءع3 352)6مء5 3 مز لاعط ع6 القطد 
5 65م 35 111260نا/للع1126م10ممة 

01 001 


:(12) عدم 

لحن نه حاف اللا 

عطغ ع128انال ‏ 226 تتاكظ 1‏ 12-1 
0 121222101 1م ترآ 

أ5م» 15 غ2 ,اأقطذ ع102215ووع0022) ع1 1 

1110 2210 1256ع01ام ,ع275عمكاء 2110 

ع 102أدأمعءطمع[آمصس][] عط ع مانتال 

ل55813 66 216 25 5ع121166لاكل1[ لأعناد 

عط ©) عالط ذا أم0 أناط 128ل نااعصا 

]01 101/1 


:ع122ناك! عأوا؟ اله '5مع110ناط (0) 


لإالاتطةض! لعلط) علالدمعطءةمصمء (ر) 

01 لإكآنال1 121001285 ع1226 ناكلا 

5وومء 01 [ع27ره5عم 0) طأوعل 
:ع5 امع (0؟8 عط معامع نزهم وطانتا 


لاه الفصل السادس: عقد الامتياز 


د. أي تأمين قد يكون ضروريا لحماية 
"الممنوح له الامتياز" وموظفيه وأصوله 
(ضد الخسارة أو الضرر أو التلدف مقابل 
قيمة تعويضية) بما في ذلك أحداث القسوة 
القاهرة التي يشملها التأمين ولا تشملها البنود 
من (أ) إلى (د). 


7-١7‏ التأمين خلال فترة العمليات 


يشتري "الممنوح له الامتياز",» على حسابه 
العمليات بتأمين يشمل ما يلي: 


بمرفق المشروع مقابل قيمة تعويضية. 


ب. المسئولية العامة 'للممنوح له الامتياز” 
الناجمة عن منح الامتياز. 


جّ. المسئولية تجاه الغير. 


"الممنوح له الامتياز" وموظفيه بما في دلك 
كل أحداث القوى القاهرة التي يشملها التأمين 
ولا تشملها البنود من (أ) إلى (ج). 


1" شركات التأمين 
يقوم "الممنوح له الامتياز" بالتأمين على كل 
الأصول التي يمكن التأمين عليها والتي تشكل 


)0( 1 
111510112116: 


2000 


ع5 /(202 أقط) ع226كتاكل! تتعطاه لإمة (ل) 
عط 0101 لعا /211 160655 
290 دعع(0[مطةء كاذ ,002[56أذوعء 002 
:0 0210386 ,1055 )382105) 5أ3552 5[ 
(ع0[ة7؟ العمرعع دامع غ2 نرملاء تماوعل 
كاء 20 عنبداء ز712 عععو 211 ع 0للساعمآ 
ع5 مازع 0 غ20 220 عأطاتتناكرا عكة أقطا 
(0) 160 (2) كلدع)ز مز لعمء 00 

عطغ ‏ غ56ه1لاتل ‏ ©2211 الاكم1 ( 12-2 
10 سدم )دعم 0 

820 أومه 15 )ة ,القطد 0021 1أووع 6م20 116 

8 2021112179 200 عكقطع1لام ,عذاعمعرة 

0 ععلةتناكما لمقع 2‏ كمملامرعم0 علا 

001761 082357 


01 2مناء ضاوع 01 عع فصقل ,1055 (3) 
هه ,لااللاعوظ 1‏ أععزممم ‏ علطا 
7210 المعراعع 2 1امع1 


لهتعمعع 5ع0026655100215) عط (6) 
عطا 01 أنا0 عمذكمةه /]11[زطة1][ 
:006551010 


24 :2115م 110طا 10 لإألاتطة1! (0) 


عط لإقط أهط) ععلمقكياكما ععطناه لمة (ل) 
عط 1016م 60 166558351١‏ 
ر5ع6لإ10[ملاء 15 220 ع1لو درم زووععن00) 
كلعلا عتناء[112 ععر0 11د عنتلناعدا 
0115 غ20 لله ع[طه ناكما عه أقطا 
.(ء) 0غ (3) كدرعاز ما لعن بام 


65 11151012116 12-3 
ألة عتناكها القطة ع215مهزودع26ه00) عط1 
أععز0 غط) ها 1150م 012ه كاعوكة م2616 لاكرآ 


المبحث الثالث: عقد البوت /الاه 


جزء من أصول "المشروع أو مرفق المشروع 
أو كلاهما معا عن طريق شركات التساأمين 
الهندية أوء إذا سمحت "الحكومة", عن طريق 
شركات التأمين الأجنبية» بالقدر الذي يقتضيه 
عمل التأمين عن طريق هذه الشركات. 


؟١‏ -4 دليل التغطية التأمينية 

يلتزم "الممنوح له" من وقت لآخر بأن يقدم إلى 
'"الحكومة” نسخ من كل بوالص التأمين (أو 
الوثائق المناسبة المعززة لذلك أو الشهادات أو 
غيرها من الأدلة المقبولة الخاصة بالتأمين) 
التي حصل عليها "الممنوح له الامتياز" وفقا 
لهذا العقد. 


5-5 تطبيق إجراءات التأمين 


مع مراعاة الأحكام الخاصة بمستندات التمويل» 
يستخدم 'الممنوح له الامتياز" على الفور كل 
الامو ال التي حصل عليها بمقتتقتضى بوالص 
التامين في إصلاح أو تجديد أو ترميم أو إحلال 
مرفق المشروع أو أي جزء منه تعرض 
لنصرر او التدمير. ويجوز 'للممنوح له 
الامتياز"ان يعين "المقرضصضين"' بصفتهم 
الاأطراف التي ستدفع لهم مبالغ التعويض عن 
الخسارة. أو يتنازل لهم عن بوالص التأمين 
كتامين للمساعدة المالية. وينفذ "الممنوح له 
الامتياز" أعمال الاصلاح أو التجديد أو الترميم 
أو الإحلال بالقدر الممكن وبالطريقة التي تسمح 
بان يعود مرفق المشروع أو أي جزء منه. بعد 
القيام بأعمال الإصلاح أو التجديد أو الترميم أو 
الإحلال. إلى الوضع الذي كان عليه قبل 
حدوث الضرر أو التدمير بقدر الإمكان. فيما 
عدا ما يُبلى أو يتلف بالاستخدام العادي. 


لإاتااعد1 أععزمعظ عغط) «مللمة 5اعووم 
20 211165م012© 115101236 30 1أل2م] طعنامعط) 
6 لأ نا0عط ,[000) نزط لع لصممعم 50 11 
أقطا أمعالاء عط ها ,2215م لمزم ع2216! ناكرا 
لعاعع؟ء ع6 نا لاتقؤوعع26 غ35 5وع1220لاكرا 

لطعط) طعنامقط) 


1 ©007) 2510121166] 01 ©©22ع1910 12-4 
0 ع0 لصم ,للقطد ع نه ره زووعع002© عط" 
اله 01 دعزممء 001 م عل1ام10م ,عمل 


1126م10م 20‏ 08) و5ع1ك011م م206 !ناكما 
تعطا0 05 1112201025]رعه ,كامعطعورملمء 
(ع5206نا105 01 ععمعلإلاء ‏ لزرماع5]2 ]52 


18 ع52215زأووع0006) عط لإط لعمتقاطه 
للع لراعع2ع لل خلطا طأانت عع20201030 


115101 01 122)1012آممة 12-5 
5 ع 200 

عطا 01 55مز15ا20م عط) م6 أععزطناك 
5ا2 211 ,01061]5اع 100‏ 03221785اآ 
القطذ ذ5عنأء011م عع2ةتناكما ععلمن لمللاععع] 
عط) ‏ لاط لعئأممة الإلامصمممم ‏ عط 
07 لم1 016/2505) ع551022(151ع0006 
01 5]012]101ع1 01 201011 لاملرع] 
351م ‏ لاله 08 الاإالازعوط إععزورط عط 1ه 
280 دععط] عناقط لزه طاعتطبت أمعمعطا 
102 00262551011215) ع1 .لعلامراوعل 01 
3/5 1055 عطا 25 5رعلمع.آ عطا عأجمع أوعل 
عطا معاذكد/5ة01121م ع220؟لاكما عطا «علدنا 
5 120/05 "اأعطا 15 د5علء0[1م معطم تناكصا 
عط!' .عع02 355152 لداع مهص1آ عطا هط /[الباععى 
طعيد اناه لإرمقء القطذك عنلهصضزذوعء006) 
05 012]1011]وع 07 72201281011 01 1لهمع] 
ها غ1ط0551م أمعالاءع عطا 0 لون1أنا أ أكطناد 
01 لاإالأاعة امع زوعظ عط أغقطا معممهم طاعناك 
تدمع طعنا؟ مع1قة ,القطد ,أمعععط) انهم لامج 
01 013]108ا5ع] 05 2012]1095ع 01 
عا) صا عاط أوومم 5ه عه! 5ج ع6 لزألا[ أكطناك 
طعناه عرماعط6 مدعنت لإعغطا حن مولائلمم عند 
لقف لنت 10113741 لملا ل سادعل "رن عع صمل 
كه كلها 


5-5 سريان التغطية التأمينية 


يدفع "الممنوح له الامتياز" أقساط بوليصة (أو 
بوالص) التأمين واجبة الدفع لتظل البوليصة 
(أو البوالص) نافذة وسارية طوال فترة 
الامتياز؛ كما يلتزم "الممنوح له الامتياز" بتقديم 
نسخ من هذه البوالص إلى "الحكومة". ويجب 
أن تنص كل بوليصة على أنه لا يجوز فسخها 
أو إنهائها ما لم يتم إرسال إخطار كتابي بذلك 
إلى "الحكومة" مدته عشرة )٠١(‏ أيام. وإذا في 
أي وقت لم يشتر "الممنوح له الامتياز" 
ويحتفظ بالسريان والنفاذ بالكامل لأي وكل 
التأمينات التي يقتضيها هذا العقدء يجوز 
'للحكومة" حسب اختيارها شراء التأمينات 
والاحتفاظ بهاء وفي هذه الحالة يسدد "الممنوح 
له الامتياز" كل المبالغ التي تحملتها "الحكومة" 
على الفور عند طلبها. وإذا لم يقم "الممنوح له 
الامتياز" بتسديد تلك المبالغ» تسترد "الحكومة" 
تلك المبالغ بممارسة حقها في خصم تلك المبالغ 
من المبالغ المستحقة 'للممنوح له الامتياز" أو 
باي طريق آخر. 


مادة (؟١):‏ 
تغيير نطاق العمل 


١-١‏ تغيير نطاق العمل 

يجور 'للحكومة"., بصسرف النظر عما ينص 
عليه هذا العقد خلافا لذلك؛ أن تطلب إدخال 
اضافات علىء أو الحذف منء الأعمال 
والخدمات التي تجري في "المشروع" أو فيما 
يتعلق به والتي تقع خارج نطاقه طبقا لما ينص 
عليه هدا العقد ("تغيير نطاق العمل')ء شريطة 
الا تتطلب هذه التغييرات مصروفات تتجاوز 
مبلغ .... روبية وألا تؤثر بشكل عكسي علي 
التاريخ المقرر لإتمام المشروع. ويجب ان تتم 
كل هذه التغييرات من قبل الحكومة بموجب 
للاجراءات الموضحة فى المادة (9 5-١‏ 


12-6 ١72110117 01 عطا‎ 115101211 
001 

عطا لإهم القطد عنمتلهصهزووععم6) عط1 
125103 لأعناة مه ع1ط8/إ3م العام 
زوع1)لإعلآمم عطا مععءا 0غ كه 50 (وع1) 'إ12آامم 
عطا الامطع نامعط) 72110 0م مم11 11[ 
01 165م0© اكلضكن؟ لصة لماءعء5 درسزؤووعع002) 
0112م ع05202اكمز لاعوظ .001 م عصيرود عط 
عط غ20 اأقطة عمصدهد عط أقط) عل1امعم الأقطد 
'5/ا03آ[ 10 ؤ5وع21نا لعا 2متصعع) عه لعا اععمةء 
52010 15 م210[ اععممقء 01 ععتامم توعاء 
عط 112 لزه اد 11 .108 مز 001 )ا 
لق عكقطع2لام 0غ 15لن12 ع215رم1ووء0012) 
لصة لإحد أععأآء لضد عع101 11نا؟ 11 متمأامتق مر 
ولط ععل2نا لع ؟أناوع1 5ععصة ناكما عطا 01 211 
00 0 155[ ]2 /إ202 001 ,العلمعع7عم 
322 كناكطا لطأعناذك متقامتقده لصة عكقطعتتام 
001 عطا لاط 0ع7ناعم1 كيد [اد لمه 
عط) لإا ل؟ع75تاطصاعم عط القطد عمما]عمعط) 
بلامفمعل ذه لطلتسصطاره؟ عتتهدهزودععمه 6 
ع6 القطذك 20دد عط طعتطط عصللله] 
8 لإ 001 عط لإ لمعت رامعم 
.©0115 01 011 اعد 1ه ألاع ا 


:(13) )س4 
021 "01 21) ا0141) 


م50 01 012286 13.1 

عط 0غ عقلطا /اة 83/1535015أ20 ,لاه 001 
بالعطرععرقم ‏ كلطا صذز لعمتحاممء 'لإتمعاممء 
لملاءاعل/م200110 طعناد 01 دمأوألام0جم ع(أناوع 
عط أنامط2 07 083 كمعن المعو لمح ي1رمط عط ما 
عط 01 عممعد عط لدمبزعط عه طعتطبد عع زمعط 
العطوععرعث خلطا لزط لم2 [ملمعاممء 35 أععءزمرط 
عاذ 0ع10ام50 ,("عممء5 01 ععمفطه ") 
01 201ءمء ع1أناوع5 ]20 محل كععمقطء 
لاأع5مع209 امم 00 0ه ....85 عملتلءعععيء 
0ع ممه أععزوءط لعا لالعطءذ عغطا مآد 
لاط علهط عط القطد 5ععمقطء طعيد ااذ .عاذنا 
6م560 01 020565" عط) رعلره مج لاط 001 
عطا طغااللا ععمملروعع2 مز لعياوكز (رعلع0 
.5 عاعاارث متنطامه أعد ع7بالعء70م 


المبحث الثالث: عقد البوت ولام 


13.2 إجراءات تغيير نطاق العمل © 502 01 ععتققطاء 101 عستتلعع0طط‎ 5-١ 
تصدر "الحكومة"؛ عن طريق المهندس‎ . 
المستقل؛: كلما رغبت في إدخال إضافات‎ 
1 0 على أو حذف من الأعمال والخدمات المشار‎ 
أعلاف إلى اموت 2 0655101211 ) ع8 0 عناؤؤز ,عامط‎ ١-١ إليها في المادة‎ 


0 ل عطا) عممء5 01 ععممقطن 01 ععلامم 
8 الامتياز إخطارا لخديل نطاق العمل طعونتامعط) (" عع1100 عممء5 01 عومقكت 
إخطار تغيير نطاق العمل". اع للع مط أمعلمعمعلم1 عط 


1100 5ع ]أوع0 غز وعناعء معطت ااأقطد 001 (2) 
لله ك5لنملظ 01 ممناءاءع0/ 2001150 4ه 
3.1 عاعنارة مز مغ لعممعاعء, ومع )1بارعو 


ب. فور استلام اخطار نطاق العملء يقدم 
'"الممنوح له الامتياز"؛ في غضون خمسة 
عدر (15)يوهاء إلى المومتيدس التحسلقل 
المعلومات الضرورية والمعقولة مع 
المستندات المبدئية التي تدعم ما يلي: 


عممع5 0 عع مقط) 0ه إملءءعء: رمملا (5) 

بالقطى عتهمماووععمه0) عط ,ععن مل 

,2/5 (صعع]11؟) 15 01 لمعم عط متطازيد 

كاعع لع مط أمعلمعمعلم]1 عطا مغ ع110ممم 

300 لإكود5ء260 )1 25 12101122101 لأعناة 

2317 تاناعم طغلط ععطاععه) عاطهرمكمء1 

عط 01 016مملاك 8[ 11]3]102ع72ناءعه0ل 
10116 


.١‏ الأثر المحتمل لتغيير نطاق العمل على 
البرنامج الزمني لإتمام المشروع إذا كان 
يجب تنفيذ العمل قبل تاريخ بدء العمليات 
التجارية. 


01 عع مقطن) عط طعتطتت أعقمصرز عط () 

عط ده علاقط مغ لإلع1ز[ 15 عممع5م 

ا عالنالعطع5 مسمعامممهم0) أععزممم 

لعتصقء عط 0 لع !؟اناوء؟ 15 ع1[زمنت عط 
20 ,0010 عرم1عط أله 


01 00126551013156 عط م أومك عط] (11) 


". التكلفة التي يتحملها "الممنو حَ له الامتياز”" 


لالتزامه بإخطار تغيير نطاق العمل بسبب 
الزيادة في كميات بنود العمل الواردة في 
قائمة. الكميات :بالفكات المذكورة: فيها. وإذا 
تتضمن قائمة الكميات بعض بنود 
العمل المطلوبة في إخطار تغيير نطاق 
العمل. يقدم "الممنوح له الامتياز" تحليلا 
لفئات تنفيذ هذه البنود. 


6 يراجع المهندس المستقل المعلومات التي 


قدمها "الممنوح له الامتياز"؛ ويجري تفييما 


01 عع شققطء طعنادك طغلبط ع مانا أمصرمء 
01 01726ا0ع©2 01 ع1[10016 عمم50 
01 16205 01 0022)1]165 مزل وع25ع11216 
01 [[أز8ظ عطا مز لعمم تادعم علرمبى 
2210110 غ26 عطا غ2 5م013 
01 آللظ عطا عدوء م| .لاعععل 
متماقع لإككدء أ0م 5ع00 00321165 
عطا مع20ن لع؟اناوع؟ عأزمنت 0١‏ كررعاا 
عط ,م500 01 01 
ع10/امىم. الأقطد ع2215مزذ5ع06) 
أنا0 18 الإركنك 101 12]65 01 ؤ5أذلا21221 

3/011 01 5لرعة]! لأعناد 


عطا بسعانتتر اأأهطد عفملعوط أمعلمعمعلم]! رن) 


عط 6 00 ما 
مز عومقك عغطا «محعجكن ,عرلهممأووععمم0) 
عطا للتعلا بالود أن كتوعاز 01 جع 1 تأممنال0 


مه الفصل السادس: عقد الامتياز 


ويتحقق من تحليل الأسعار إذا تطلب الأمر 
ذلك؛ ويحدد التكلفة الإضافية التي يتكبدها 
"الممنوح له الامتياز" نتيجة لتغيير نطاق 
العمل. ويضيف هذه التكلفة الإضافية على 
الاستثمار المبدني في توقعات تدفق النقدية. 
ويقررء إذا لزم الأمرء تمديد فترة الامتياز 
للحفاظ على المعدل الداخلي للعائد. ويُشترط 
لذلك أن تكون توقعات تدفق النقدية بعد 
إنقضاء فترة الامتياز تساوي متوسط الثلاث 
سنوات التى تسبق مباشرة السنة الأخيرة 
لتوقعات تدفق النقدية الأصلية. ويجب على 
المهندس المستقل إبلاغ توصياته إلى 
مجموعة التوجيه في غضون خمسة عشر 
)١5(‏ يوما من تاريخ استلام المعلومات من 
"الممنوح له الامتياز". 


د. تصدر "الحكومة" أمر تغيير نطاق العمل في 
غضون خمسة عشر )١15١(‏ يوما من تاريخ 
للفقرة (ج) السابقة أعلاه. 


ه. يسري أمر تغيير نطاق العمل ويكون 
ملزما فور استلام "الممنوح له الامتياز" لذلك 
الامر. وبصرف النظر عن وجود نزاع 
"الممنوح له الامتياز" في أداء هذا الأمر على 
الخاص بتمديد فترة الامتيار التي أوصى بها 
المتهتدسس. المستفل. فقا" لإحواءاثتتميوية 
اكز اعانث: 


و. يجب ان تكون كل مطالبات "الممنوح له 
الامتياز" وفقا للمادة خسف معززة 
بالمستندات الكافية بشكل معقول لأن يقرر 


ع7 امععاع0 ,لع ااناوةء: 11 5ع)2: 01 5أولإا[2مج 
5 551023116ع000) أ0 أومء [قم0 2001 عطا 
204 ,عمم56 ]0 عع مقط طاعياد 1ه أأناوعء: 3 
أهناتمزة ©) )وم [9م200(060 طلعند 
ممناءء زع /1ا10] -طكةن) عط صز امعطادع لان[ 
0 ,لاصه 11 ,للاأكمعاناء عطا عمتمعاعل لمد 
ما 7ع010 مز لمترعءط مونأووععمه© عط 
.اكللاع؟ا1 01 غ12 لممدعاما! عط سمتفامتهم 
5 101 1005)ع10(6م عطا أقط لعل أنتمرط 
عط الهطد لمع ومزؤوععمه00) عط لررملزعط 
لاأعغللع10 كروعلا ععقط) 01 ععومع27 
لممتوقه عط )0 مدعلا )ددا عط عمتلععء10م 
211 اليك فك زمري | /0351-1011) 
الإنزوك لتتا 21 أمع مم10 
عط 0غ ه7220 ترمعع1 5)ز عاوع 1 للاصتصسمء 
5 01 500عم 2 تلتطاتدا منا0؟) عمرععاد 
01 أماععة عطا درم 5لإهل (معع1؟) 

.1 22) 16 17011 011 فطلم ]ترا 


م560 01 عق مقط) عط عياوذز الحطد 601 (ل) 


(صعع )51 ) 15 1ه لملقعم 3 متطغتب ععل01 
01 030 وق 1101 02/5 
عط لإ ع320 م2100 لطعت:]صمععم 
260010211 ها «ععمزومع أامعلمعمعلم]آ 

.2007 (ع) علع1ئة-طناد عمتلعععم طغتن 


ع6 القطة «ع0:0 عممء5 01 عع مو عط1 (ع) 


أماعع16 2097لا عمتلصتط لمعه عنتاععلاء 
.005510015) ا عط لاط 1معمعط) 
8 عاأنام015آ 3 220128 كط اول 
01 21052 امعممعء امصم1 عم عمرتن لمهة أذدمء 
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المهندس المستقل مدى دقة هذه المطالبات» 
بما في ذلك الفواتير من المقاولين والشهادات 
الخاصة بهذه المطالبات التي يصدرها 
المراجعون القانونيون. 


مادة :)١4(‏ 
تعزيز طاقة المشروع وإنشاء مرفق إضافي 


تعزيز طاقة المشروع 


أ يجوز "للحكومة" بعد إجراء دراسة مفصلة 
عن حركة المرورء في أي وقت بعد تاريخ 
بدء العمليات التجارية؛ أن تقرر تعزيز أو 
زيادة طاقة المشروع (تعزيز طاقة 
لمشروع) بهذت توقير المستوى. الم هودن 


ب. تدعو "الحكومة" إلى تقديم اقتراحات من 
الأشخاص المؤهلين لتعزيز طاقة 
المشروع. ويكون 'للممنوح له الآمتياز" 
حق الخيار لتقديم اقتر احاته لتعزيز طاقة 
المشروع. 


ج. تحدد مستندات المناقصة الخاصة بتعزيز 
طاقة المشروع دفعة الفسخ المستحقة 
'للممنوح له الامتياز" إذا اختار "الممنوح له 
الامتياز" عدم تقديم اقتراحه أو تخلف أو 
رفض تقديم عطاء يضاهي العطاء المفضل. 
وفق ما نص عليه الفقرة (ه) أدناه. 


ما 


. إذا لم يقدم "الممنوح له الامتياز" بعد 
الاشتراك في إجراءات المناقصة:؛ أقل 
عرضء يكون 'للممنوح له الامتياز" حق 
الرفض الأول لتقديم عطاء يضاهي العطاء 
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الفصل السادس: عقد الامتياز 


المفضل. وإذا قدم "الممنوح له الامتياز" 
عطاء يضاهي العطاء الأفضلء يدخل 
أطراف هذا العقد في عقد مناسب مكملا لهذا 
العقد لإنفاذ التغييرات في نطاق أعمال 
المشروع وفترة الامتياز وكل التغييرات 
الضرورية والناتجة عن ذلك. وفي هذه 
الحالة» يدفع "الممنوح له الامتياز" إلى مقدم 
العطاء الذي قدم أقل عطاء مبلغا مقداره .. 
روبية مقابل التكاليف التي تحملها لتقديم 
عطائه. ١‏ 


ه. اذا: 
.١‏ اختار "الممنوح له الامتياز" ألا يقدم 
اقتراحات لتعزيز المشروع؛ أو 
". لم يوافق "الممنوح له الامتياز" على 
عرض مقدم أفضل عطاء ولم يقدم أو 
رفض تقديم عرض يضاهيه؛ 
يحق 'للحكومة" فسخ هذا العقد بمجرد سداد 
دفعة الفسخ إلى "الممنوح له الامتياز". 


(ج( و (ه) أعلاه ما يعادل قيمة دفعة 
الفسخ المحددة في الفقرة (ب) من المسادة 
الدحيةة 


14-' إنشاء مرفق إضافي 

لا يجوز 'للحكومة" أن تقوم بنفسها بتشييد أو 
تشغيز اأوء عن طريق غيرهاء من بين 9 شياء 
أخرىء ببناء وتشغيل على أساس نظام "البناء 
والتشغيل ونقل الملكية". أو خلافه» مرفق آخر 
منافس سواء للاستخدام المجاني أو خلافه في 
أثناء فترة الامتياز. ولكن يجوز 'للحكومة" بناء 
وتشغيل مثل ذلك المرفق شريطة ألا تقل 
الرسوم التي تدفعها المركبات التي تستخدم هذا 
المرفق عن 7,١١7‏ من الرسوم المفروضة في 
الوقت الحالي على المركبات التي تستخدم 
مرفق المشروع. 
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5 (1) 16ل0026551023) عط عك3ء م[ (ع) 
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مادة :)١6(‏ 
القوة القاهرة 


١-6‏ حادث القوة القاهرة 

في هذا العقدء يُقصد بحدث القوة القاهرة أي أو 
كل حدث غير سياسي أو حدث سياسي غير 
مباشر أو حدث سياسي وفق التعريفات الواردة 
في المواد (5١-؟)و‏ (5١-"؟)و )4-١6(‏ 
على التوالي» يقع في الهند ويكون من شأانه أن 
ظروف القوة القاهرة (الطرف المتضرر) مسن 
أداء التزاماته بموجب هذا العقد» ويكون هذا 
الحدث أو الظرف: )١(‏ خارجا عن السيطرة 
المعقولة للطرف المتضرر ولم ينشأ بسيببه» 
(1) لم يتمكن الطرف المتضرر من التغلدب 
على ذلك الحدث أو الظرف عن طريق بذل 
الجهود والمهارة والعناية الواجبة وبالشكل 
المشروع. 


5-١6‏ الحدث غير السياسي 

لأغراض المادة )١١1١١6(‏ أعلاه في هذا العقد. 
يقصد بالحدث غير السياسي أي . حدث أو أكثر 
من الأحداث التالية: 


.١‏ أحداث القضاء والقدر أو الأحداث التي عن 
السيطرة المعقولة للطرف المتضرر والتي لم 
يكن من الممكن توقعها بشكل معقول؛ لاسيما 
الأحوال الجوية المعاكسة أو البرق أو 
الزلازل أو الأعاصير أو الفيضانات أو 
الثورات البركانية أو الحرائق (بالقدر الناجم 
عن مصدر خارج موقع المشروع أو خارج 
نطاق مواصفات التصميم لأعمال التشييد) أو 
الانز لاقات الأرضية. 


المبحث الثالث: عقد البوت "مه 
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0 


. الإضرابات أو المقاطعة (التي لا يشتر 


". التلوث بالنشاط الإشعاعي أو الإشعاع 
الأيوني 


لك 
فيها "الممنوح له الامتياز" او المقاولون أو 
الموظفون لديهم أو ممتلوهم أو التي لا 
تعزى إلى أي عمل أو امتناع عن عمل 
منهم) والتي تعوق تقديم الإمدادات والخدمات 
إلى المشروع لمدة تزيد عن سبعة (") أيسام 
في السنة الحسابية ولا تعتبر من الأحداث 
السياسية غير المباشرة المنصوص عليها في 
المادة زه ١1-؟).‏ 


:أي تخلق عن او تاخين: من, المساول في 


حدث لبر موسي ولا يوان إلى أي 
تعويض يستحق الدفع 'للممنوح له الامتياز" 
عن طريق أو بالنيابة عن ذلك المقاول. 


اختصاص أو أية سلطة قانونية في الهند ضد 
'"الممنوح له الامتياز" في أية إجراءات 
لاسباب غير التي تتعلق بعدم التزام 'الممنوح 
التصاريح المعمول بها أو بسبب خرق ذلك 
عقد أو انفاذ هذا العقد أو ممارسة "الحكومة' 
لاي حق من الحقوق بموجبه. 


تقدم ذكره. 
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8-6 الحدث السياسي غير المباشر 
#غراضن المادة 0 ارده عاد يقصد 


.١‏ الحرب (سواء كانت معلنة أو غير معلنة)؛ 
أو الغزو أو الصراعات المسلحة أو الأفعال 
الصادرة عن أعداء أجائب أو الحصار أو 
الحظر الاقتصادي أو أعمال الشغب أو 
العصيان أو الارهاب أو الأعمال العسكرية 
أو الإضراب المدني أو أعمال التخريب 
لأسباب سياسية والتي من شانها أن تمنع 
"الممنوح له الامتياز" لمدة تزيد عن سيعة 
6 أيام متصلة من السنة الحسابية من 
تحصيل الرسوم عن تلك الفترة. 


". الاضرابات على مستوى النشاط كله أو 
الأحداث العمالية التي تمنع "الممنوح له 
الامتياز"' من تحصيل الرسوم لمدة تزيد عن 


؟. أي اضطرابات عامة تمنع "الممنوح له 
الامتياز"' من تحصيل الرسوم لمدة تزيد عن 


6 ؛ الحدث السياسي 
لأغراض المادة )١-١(‏ أعلاهء يقصد بالحدث 
الصبانتي ' ى فعل أو حدث من الأقعال 
والأحداث التالية من قبل أو بسبب "الحكومة" أو 
حكومة الولاية أو أي من الهيئات الحكومية 
التالية: 
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,1217351027 ,( لعنداععل0دنا 
الإللع2ع معاع101 01 اعة 08 إن أأأمهمى 
1101 بم عض طاماء ,ع1!20ع610 
لاتفال[لصس 08 220115]6ع] .رملاعع7 ناكما 
017 ,0202701101 األالء ‏ ,لعج 
عع6028 53 01102660 لإللدء111مم 


لإ عع 01 وملاعع1ا0ء كامع بعرم علطت 
500عم 2 10 من5«2أووعع005) عط 
01 67100م 5نا0املاصمه 2 عمللععءع«ء 
35 5[ 5لإهل (معلاع؟7)5 

١ ابد‎ 


2 0 عل1ا عأهاد ,0 ع10/ا لتتأكدالم1 (1[) 

مملاعة [5]212نلم! عه 5عكللما5 عل1ابرد 

برط وعء 01 امتاءع11أم» امعباعم اعلطنتر 

6200م 2 1028 ع1لهموأوو5ععم0) عطا 

01 6100م 020112100105© 2 ع08ألعع0»ىء 

2 39 185 5لإ02 (معلاع7)5 
ىسانت 


5ع اعم لأعتطاللا 100غدالع2 عتلطنام لإمث (111) 

عط لإط ‏ ععط ‏ 01 مملعع1[لام 

عم 2 105 غع11ن102ك5وع0020) 

01 7100م 12100105 امه 2 ع7ألععع<«ء 

ع10)لا0ع80 مث ما كلإهل (معرع7)5 
١38‏ 


أدء ]1 لوء()زاوط 15.4 

5.1 عألعنمثظ ‏ 01 5ع5مم1]لنام ‏ 6نط] 
معط لامط؟ امعناظ أن الامط ,عمط مماعمعطا 
1ن كاعد عماده!اه! عطا 01 عتمص عه عمه 
؟ن 001.510 أن امنامععن صسمعه لإ6 كارع بع 
الاعمعم مث المع لاص 001 0156 لالج 


5 الفصل السادس: عقد الامتياز 


.١‏ تغيير في القانون» وذلك فقط عندما لا يمكن 
تطبيق أحكام المادة .١17/‏ 


3 نزع الملكية أو الاقتناء الإجباري من قبل 
أية هيئة حكومية لأصول المشروع أو حقوق 
"الممنوح له الامتياز" أو المقاولين. 


". اي إلغاء غير قانوني أو غير 'مصرح به أو 
إلغاء اختصاصء أو رفض تجديد أو منح. 
دون سبب صحيح في القانون» لأية موافقات 
أو اعتمادات يحتاجها "الممنوح له الامتياز" 
أو المقاول لأداء التزاماتهم, كل فيما يخصه. 
بموجب عقود المشروع (بخلاف الموافققة 
التي يعتبر الحصول عليها شرطا مسبقا) 
شريطة أن يكون هذا التأخير أو التعديل أو 
الإنكار أو الرفض أو الإلغاء لم ينتج عن 
عدم قدرة "الممنوح له الامتياز" أو أي من 
المقاولين على» أو تخلفهم عن» الالتزام بأي 
شرط يتعلق بمنح هذه الموافقات أو 
التصاريح أو الاحتفاظ بها أو تجديدها. 


6-ه أثر حدث القوة القاهرة 
فور وقوع أي حدث من أحداث القوة القاهرةء 
يسري ما يلي: 


أ. لا يتم فسخ هذا العقد باستثناء ما ورد في 
المادة )"-١5(‏ أدناه. 


ب. إذا وقع أي حدث من أحداث القوة القاهرة 
قبل تاريخ بدء تشغيل العمليات التجارية؛ يتم 
تمديد التو اريخ المحددة في البرنامج الزمني 
لإتمام ١‏ لمشر وع وفترة الامتياز بمقدار الفترة 
التي يستمر فيها حدث القوة القاهرة. 


5 1617لا اده ,لقا مل عع مقط © (() 


زلعناممة عط أمصصعء 17 عاعنارم 01 


/1501نام010 02 2120]102ممرمعاط 
20017/61010121 الإضة لاط 260101511012 
01 كاعذقث أاءع6ز(2:0 للمة 01 لإعمععم 
01 05 ع55102215ع02) عط 01 كاطع 

01 :015اع00013) عطا 


0 0221015011260 07 أن لد [قنا لزرم 
,01 7062108ع7 102مء21501ناز الامط )ابا 
أنا0ط)1/زا اأموعع 08 اللأعرع: 0 [52ل10آعء1 01 
ل0101م2 01 ]0252© لإقة عكتلده 72110 
0 22156مزووء0026) عطا لإ6 لع 1أناوء1 
7611011 © 00211521015 عط 01 لالج 
0 1182]1085آط0 ع الأععموء؟ عزعطا 
ضقط) ععطاه ) كامعمروععئعى امع زمعظ عطا 
15 طعتطلا 01 ع لتمتهاطه عط اأمعكصمء ج 
أقطا 0ع10110م (امعلععع1م مم0 للممء 
بللتصع0 ,520012221028 ,لإداعل طاعناد 
اللادع؟ )0م 010 «ملأدء20ع2 +0 ل[دكتااء: 
/ا31 01 5510021165ع0026) عطا مآ 
0 عتلللتهة؟ عه لإاللتطهمز 5رماعه مم0 
5 201101109 لاصه طالد اأمصممء 
05 األلتاعمع؟ 01 ععص ضوع ل لفط ,أمدرع 6 

61115 01 201525 لأعناة 


)1) 


)11 


نأض نالل عاناء [112 ع :10 01 أعع1:1 15.5 
عتناع(1/12 غ102 30 01 عع لمعتتناععه رمملا 
:لاأممة لأحطذ عصانكه1 101 عطا بأمعبع 


01 قهالمتصعع 1 ممعط للقطة عرعطآ1' (3) 


70710 35 أمعء<ء المعطوععرو ىق ذلطا 
21161 متعععط 15.7 عاعنارث نا 


العلا عنرباء 812 م1010 ع1 عرعطللا (5) 


أع5 02065 ع5 ,([00) ع7م1عط 5اناعع0 
68 مهن انع زوع عطا مز طكره) 
8280 © لصضة بعاأنلعطء5 
عطا لإ5 لعلمعنءاء عط القطة لملمعط 
لع1 طعند طعتطد عم لملمعم 

:)515ط؟ اأقطذ أمعناظ عر رءز1/12 


المبحث الثالث: عقد البوت .مه 


ج. إذا وقع أي حدث من أحداث القوة القاهرة 
بعد تاريخ بدء تشغيل العمليات التجارية» 
يستمر "الممنوح له الامتياز' في بذل كل 
الجهود المعقولة أت لتشغيل المشروع أو 
لتحصيل الرسوم ولكن إذا لم يستطع أو كان 
هناك مائع يحول دون ذلكء يتم تمديد فترة 
الامتيازء مع الأخذ في الاعتبار مدى أثر 
ذلك وفقا لما تحدده مجموعة التوجيه» لفترة 
تسمح بتحصيل المبالغ المتبقية التي تاثرت 
بذلك الحدث. 


د. يتم تحمل التكاليف الناتجة عن أو المتعلقة 
بحدث القوة القاهرة وفقا لأحكام المادة -١©(‏ 
1( أدناه. 


6-" مخصص التكاليف أثناء استمرار حدث 
القوة القاهرة 

مع مراعاة أحكام المادة (5١-د)‏ أعلاه, عند وقوع 
حدث من أحداث القوة القاهرةء يتم تخصيص 
التكاليف الناتجة عن ذلك الحدث كما يلي: 


أ. إذا كان حدث القوة القاهرة حدث غير 
سياسي يتحمل كل طرف التكاليف التي 
تكبدها. ولا يكون أي طرف مطالبا بأن يدفع 
الى الطرف الاخر أية تكاليف تنشا عن ذلك 
الحدث من احداث القوة الفاهرة. 


ب. إذا كان حدث القوة القاهرة سياسيا غير 
مباشراء يتحمل "الممنوح له الامتياز" 
التكاليف التي تعزى إلى حدث القوة القاهرة 
وتتعلق مباشرة بالمشروع (”تكاليف الفوة 
القفاهرة") بالقدر الذي يسمح به الغطاء 
التأميني وبالقدر الذي تزيد به تكاليف القفوة 
القاهرة. وفق هنا يعتمده المراأجعون 
القانونيون, على الغطاء التأميني» وتدفع 


5اع00 العلا ع1ناء(1/12 عع202 3 عرعط/اا (ع) 
الهطد 091311 أووء 001 16 ,0010 3116 
عاطمممدوع1 للد عل2ط 0) عتاملاممء 
0 ؟مللقة اعع زوع عط عأووءم0 ما ك5أرمأاء 
07 012616 )[ ]1[ لاط بععط )مع11امء 
عط ,50 عململ م2 لعامعلاعرم 
عنال عمتتتقط ,للقطة لممعء ووزووععمهم 6 
أع3ملا عط 01 أمعنعرء عط) مغ لمدعع1 
6068 عط لاط لمعم تممعاعل 5ه أمعععط) 
عه؟ لمعم عط لزه لعلمع]ىء عط ,منام2 
لعاعء211 كلتقدعء 01 وملاعع لامء طعتطنت 
لم ب1مع2عط النامعع32 011 


طأعناذ علمتلااء0712» 01 01 ألاه عمأواعة 0505© (0) 

عمروط عط القط؟ امعلاظ عربعري512 ععرهط 

01 201/151025م عط) طازاظ عع2028مع20 م1 
عع 15.6 عاأء مخ عط 


8طنل كاأومء 01 1052)دع10لذ4 15.6 
ع"اناء [012 ععر0ن'1 01 562 1وطناد 
5 عع71ة 01 15155لا20:م عط مغ أعء زطناك 
عع:10 2 01 ممع 7إناءعع0 لمملا ,عمط ةماعععط 
01 اناه علأكقة كأومء عطا بأمعلاظ عتباعز1/12 
:5 25 2110260 عط اأقطة أمعلاء اأعناد 


2 5ا أخمعلاط عتناء د81 عع1012 عط معطلا (2) 

وعناتقم غطا بامعادع لمعأتامط وملح 

له كأدمء ع لالأععموع2 عأعغط) نوعط [اأقاد 

0غ لعمتنوع عط الهداك بموط معطناعم 

واكم لاقن الإأموط رعطاأه عط م لإهم 

ععروظ لاأعلاذة لإاضة 01 الات 158أكاكك 
بأمعلاط عرباء 8/2 


مه ذأ أمعلا عتناعزو! عععوط عط عرعذكلاا (5) 
كأدوك عطا بامعلا أوعأ)زنامط ‏ اعع12لم] 
عتناء نط ععنن! طعناك 0غ علأطفغناط مان 
عط) 0) علتتناعع لإلفعاتل لمه اصععط 
("حاءن') عتناءز81 عععهط" عط ا) أععزمعظ 
عتتوموأووعنمه") عط لاط عمعهط ع6 اأقلاد 
003/01 2112 كناكم[ عط 01 أصعاءرء عطا 0 
حاحن") مكلك زن81 ععمو المعاباع عط 0غ لمن 
لا1 514010 غط) لاط 01160]عه لإآنال 25 
0171© 1306 آناعه] عط لععع2ء كمأ نام 


8 الفصل السادس: عقد الامتياز 


لكرج تسن يام التكاليقة :إلى "المسوت 
الامتيان" بنها. 


ج. اذا كان حدث القوة القاهرة حدثا سياسياء 
لف الحكرعة الى المطر ع له ايسان :0 
في غضون تسعين )1١(‏ يوما من تاريخ 
استلام مطالية "المعتوح له الامتياز” بتكاليف 
القوة القاهرة. بالقدر الذي تح تكبده بالفعل 
واعتمده المراجع القانوني للممنوح له 
الامتيان: 


انايو اللككوفة حسينا: بتز ام لهاا:أن افد 
نقدا إلى "الم منوح له الامتياز" تكاليف القفوة 
القاهرة أو تعوضه عن تلك التكاليف بتمديد 
فترة الامتياز لمدة مناسبة» بحيث تسري تلك 
المدة في غضون مدة التسعين (90) يوما 
المحددة في الفقرتين السابقتين (ب) و (ج)ء 
يعسي الأحران. 


لتجنب الشكء. لا تتضمن تكاليف القوة القاهرة 
خسارة عوائد الرسوم أو أية التزامات بتسديد 
الديون ولكن تتضمن فوائد هذه الديون 
ومصروفات التشغيل والصيانة وكل التكاليف 
الآخرى التي تعزى مباشرة إلى حدث القوة 
القاهرة. 


7-6 الفس* 

اذا 0 القوة القاهرة أو كان من 
المحتمل أن يستمرء وفق التقدير المعقول 
للطرفين لفترة تزيد على ١٠١‏ يوماء جاز 
للطرفان أن يقررا فيما بينهما فسخ هذا العقد أو 
الاستمرار فيه وفق بنود معدلة يتفقان عليها 
فيما بينهما. وإذا لم يتمكن الأطراف من 
التوصل إلى ؛تفاق في هذا الشأن» يحق للطرف 


عط لأقطى عتصيود عط 1ه إلهط عترم 
عطغ م 001 لإا لع15ناطلراعء1 
مدو دناهل 90 ملتطغابر ع215ممزووع002) 
22-5 أ أماععع:2 1ه عنقل عط 

1ع 2عطا ستماء 


2 15 العلا عتناء 1512 ععره80 عط عرعط/اا ن0) 
عتلاء(7/12 ععرمط عط بامعيع [وع 0 ز[امط 
لعتاناعم1ا لاا[دبناعة3 اأمعالاء عطا 10 5و0 
/ا51260601 عط ا لاط 0260وعن ‏ 0ج 
عط القطذ ع221ماووعع002) 01 0:5)للنام 
عط 0) 001) لاط لع5رنطمراعم 
00 5لإهل 90 متطاتلةا عللددرهأووع 001 
5510211ع02) 01 أماععع؟ 1ه عنهل غطا 
لصة بأمعرعطا «مرزمكء ' 


عطا ع5؟ناطلراع؟ 100ام0 15 2 لإدمم 001 (ل) 
عطغ © 6055) عتلاعز( 152‏ ععرمط 
65 ]0 لأقدء هل 0221156 أؤوع 00 
لا 055 طعناذ 101 ع211دم1أووعء0026) عط 
عط 01 «ص[كضعاكاءع غع112م50مم2 
0 طعتطبط ,لمقعط ومزووعءمه00) 
عطا متطتابد أععلاء معلازع ع6 2150 الهاد 
مز 0ع7اععم5 ذلإهل 90 04 لمعم 
عط 5ه (ء) ,0 () عاأعلمة-طناذ عمتلععع1م 

.5 اهدر غ225 


ع5ناء(212 ععمه1 ,أطنامل 08 ععم270103 ,نز 


عءع5 01 وو0! مل0ن[ع12 أمم أأهطد 55م 
ألاع10لاه2مع1 أطعل ‏ /إ0ج ‏ عن كدعلامعبعر 
أ5ع12]65 علنااعم1 [أهقط5 اناط كمملادع ناطه 


25 0/1 باأطعل اعناد ره كأمعمالا2م 
0) عاطداناط ماد لااأعع ىلل كأومء عرعطاه 11آ2 200 
.العلا ع1ناء[8/2 ععروظ علطا 


15-71 1 

5 015 02)121165© العلا عتناء 8512 عع,ه0" 2 )1 
وعناقة2 عط 01 امعممعلداز عاطددمكدع؟ عط مآ 
0 700عم 3 0دملاع6 عتامتتصمء م لإاعع1! ذا 
0 عل1عع0 لاإالدباتامم لإممم دعلععوط عط ,5/ا03 
5ل علا همك 05 العلمرععرعى خلطا عا2متصمء) 
لعدالاء1 لعع282 '[211 نمام 02 اأمعمرععرعم 
مة طأعدع: 10 02261 عنه معتاموط عط )]آ .كممع)ا 
لعاعع]1ة عطا ,لمدعء؟ قلطا صذ العمععمعة 
لنة؟ غطا 1ه لإعلمعرء عط عع القطد بوط 


المتضرر بعد انقضاء مده ١١٠١‏ يوما فسخ هذا 
العقد بموجب اخطار الفسخ. 


8-6 دفعة الفسخ في حالة أحداث القوة 
القاهرة 

عند فسخ هذا العقد وفقا للمادة )7-١9(‏ أعلاه. 

تدفع دفعة الفسخ إلى "الممنوح له الامتياز" طبقا 

لما يلي: 


أ. إذا كان الفسخ بسبب حدث غير سياسي يحق 
'للممنوح له الامتياز" أن يتلققى من 
"الحكومة", بصفة دفعة فسخ., مبلغا يساوي 
من الديون المستحقة مخصوما منها 
مطالبات التامين المتآخرة» إن وجدتء. على 
أنه في حالة عدم الإقرار بهذه المطالبات 
التأمينية أو أي جزء منها ودفعهاء يحق 
للممنوح له الامتياز"ان يحصل من 
'الحكومة” على مبلغ آخر يساوي 93٠0‏ من 
قيمة تلك المطالبات التي لم يتم الإقرار بها. 


مباشر. يحق 'للممنوح له الامتياز" أن 
بحصم من "الحكو مة"» بصفة دفعة فسخ. 
على مبلغ يساوي: 


.١‏ إجمالي الديون المستحقة» مخصوما 
منها مطالبات التأمين المتاخرة؛ء إن 
وجدت. ولكن. في حالة عدم الإقرار 
بهذه المطالبات التأمينية ودفعهاء يحق 
'للممنوح له الامتياز" أن يحصصل من 
'الحكومة" على مبلغ آخر يساوي 968٠0‏ 
من هذه المطالبات التي لم يتم الإفرار 
بها. بالإضافة إلى ما يلي: 


المبحث الثالث: عقد البوت 8ه 


مغ لعلاغمء ع5 
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./ا312 11[ ,131125 ©01276ا125 0600108 
طعندك العلا عطا 8[ أقط) لعلزبمعط 


(0) 


ع2 أمعععط) 11م لاله 0 5لملواء ع2286 ناكما 


عط)غةك .00م هه لغع1]امم0ة )سم 
0] لعلانمء عط القطد عزنو دمزووعع01) 
0) أدناوء تصناك عتعطامن؟ 001) درمعا علااعععر 
20 5لتلداء طأعناد 01 ]325001057 01 009 

ل له 


م ]0 ا1نامع20 02 15 2]1012 لمع 1 عط 11 
كول بأمع 8 له زامم2 1210112 
0غ لعلألاصء عط أأقطد عرتدمهزووعءمم0) 
]0 بويد لاط [0)) «زرمم) علازعمعر 
0120101 كن العطرلاج 161111112]1018 

:10 3[1نال0ع 


0) 


عقتلدعم ذوعا ,عنانا اأاعد! لهام عط (1) 
الاضه ‏ 16 ,كطرتفاء ‏ عن20قناكترآ 
01 لامج آذ غقط) ,معن دمط ,لعل 1امرط 
1101 252 كلدل عع220تاكما طنناة 
ع للم 320 فك 
لعلعنمء عط لاقطة عاللقهسصماؤوع6م00) 
كلاد ععطاعنا! 001 مرم؟ عناعععر ن) 
01 (الءناعم لإاتاعاء) 8090 10 أشنالء 
.عتلام .لعاغتصلن امم كمتوكء اأعتاح 
(أمعنمعم دعا لعنتامسسط عمه) 11096 (11) 
طودء مأ لعطلقءوطند لإألسن عط 01 


الفصل السادس: عقد الامتياز 


به نقدا والذي تم إنفاقه بالفعمل على 
المشروع إذا حدث هذا الفسخ في أي 
وقت خلال ثلاث سنوات اعتبارا من 
تاريخ البدء وعن كل سنة لاحقة ل ذلك 
التاريخ» وتعدل هذه القيمة كل سنة 
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أسعار الجملة أثناء تلك السنةء ويتم عط 6عع,عم لإلانة م مدعلا رعرع 
خفض المبلغ المعدل الذي يتم الوصول ةع لأعناذ ع0ءتال [طلالا رز وععمقطاء 
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أاقط لمة معلاءة) 7.596 لاط دوعلا 
1111 كعم (لمرع10عم 


ج. إذا كان فسخ هذا العقد بسيبب حدث 
يحصل من "الحكومة". بصفة دفعة فسخ. 
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؟. 99١6٠١‏ من رأس مال الأسهم المساهم به 
نقدا والذي تم إنفاقه بالفعمل على 
المشروع إذا حدث هذا الفسخ في أي 
وقت خلال ثلاث سئوات اعتبارا من 
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اع اأدعزغط) جوعلا علازووعع00ا5 لاعوء 


4-6 تسوية النزاع 

إذا عجز الطرفان عن التوصل إلى اتفاق بنية 
حسنة بخصوص وقوع أو وجود حدث للقفوة 
القاهرة؛ تتم تسوية هذا النزاع بشكل نهائي وفقا 
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المبحث الثالث: عقد البوت ١91ه‏ 


لإجراءات تسوية النزاعات؛ ومع ذلك. يقع 
عبء إثبات وقوع أو وجود حدث القوة القاهرة 
على الطرف الذي يطالب بتدبير إنصافي أو 
بإعفائه من أداء التزاماته بسبب حدث القوة 
القاهرة. 


٠١-6‏ المسئولية عن الخسائر والأضرار' 


الأخرى 

باستثناء ما نصت عليه المادة )١5(‏ صراحةء 
لا يكون أي من الطرفين مسئولا تجاه الآأخر 
باي شكل عن اي ضرر أو خسارة أو تكلفة أو 
نفقات أو مطالبات أو طلبات أو إجراءات 
نشأت عن أو تتعلق بوقوع أو وجود أي حدث 
من أحداث القوة القاهرة؛ أو ممارسة أي حق 
إعمالا للمادة .)١5(‏ 


١١-6‏ واجب الإبلاغ 

يؤدي الطرف المتضرر الالتزامات التالية فيما 
يتعلق بإبلاغ الطرف الأخر بوقوع حدث القوة 
القاهرة: 


أ. لا يجوز للطرف المتضرر أن يطالب بأي 
تدبير إنصافي عن أو فيما يتعلق بحدث القوة 
القاهرة ما لم يخطر الطرف الأخر كتابيا 
بحدث القوة القاهرة في أسرع وقت ممكن 
عمليا. وفي جميع الاحوال في غضون سبعة 
(9) أيام من علمه (أو من افتراض علمسه 
بشكل معقول) بالحدث. واثاره الجو هرية 
المحتملة على أداء التزاماته بموجب هذا 
العقد. 


ب. يجب أن يتضمر أي إخطار وفقا للمادة 
)١١-1(‏ تفاصيل كاملة عما يلي: 
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الفصل السادس: عقد الامتياز 


.١‏ طبيعة ونطاق حدث القوة القاهرة 
موضوخ آي مطاليئة كدير اتسطبافي 


. المدة المقدرة والأثر أو الأثر المحتمل 
الحالى أو المستقبلي ل ذلك الحدث من 
أحداث القوة القاهرة على أداء الطرف 
المتضرر لالتزاماته بموجب هذا العقد. 


". التدابير التي يتخذها الطرف المتضرر أو 
يقترح اتخاذها لتخفيف أثر حدث القوة 
القاهرة. 


:. أية معلومات أخرى تتعلق بمطالبة 
الطرف المتضرر. 


ج. يجب على الطرف المتضررء طوال فترة 
استمراره في الادعاء بتأثره بحدث القوة 
القاهرة» أن يقدم للطرف الآخر تقارير خطية 
منتظمة (كل أسبوع على الأقل) تتضمن 
المعلومات التي تقفضي المادة )١١-١8(‏ 
تقديمها وغيرها من المعلومات التي يجوز 
للطرف الآخر أن يطلبها بشكل معقول من 
الخار في المفسين 1 


١١-6‏ الإعفاء من أداء الالتزامات 


اذا ثبت عجز الطرف المتضرر كليا أو جزئيا 
عن أداء التزاماته بمووجب هذا العقد بسيب 
حدث القوة القاهرة» يعفى الطرف المتضرر من 
اداع التزاماته بالقدر الذي لا يستطيع به تأدية 
التزاماته بسبب حدث القوة القاهرة شريطة ما 
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المبحث الثالث: عقد البوت 9ه 


فترة أطولء مما يقتضيه حدث القوة القاهرة 
بشكل معقول. 


ب. أن يبذل الطرف المتضرر كل الجهود 
المعقولة للتخفيف أو الحد من الضرر الواقع 
على الطرف الاخر نتيجة لوجود أو وقوع 
حادث القوة القاهرة, وان يعالج ذلك الضرر 
ببذل الجهد الواجب. 


أداء التزاماته بموجب هذا العقد. وجب عليه 
أن يخطر الطرف الآخر كتابيا بذلك وأن 
يستأنف أداء التزاماته بموجب هذا العقد على 
الفور. 


مادة :)١6(‏ 
حالات التقصير والفسخ 


1 حالة التقصير‎ ١-75 

يقصد بها حالة التقصير من قبل "الممنوح له 
الامتياز" أو "الحكومة” أو كليهماء وفق ما يسمح 
به السياق أو يقتضيه. 


أ) حالة تقصير "الممنوح له الامتياز" 


تشكل أي حالة من الحالات التالية حالة تقصير 
من قبل "الممنوح له الامتياز" ما لم تكن حالة 
التقصير هذه نتيجة لتقصير الحكومة أو بسبب 


حدث قوة قاهرة: 


)١(‏ اذا لم يبدأ "الممنوح له الامتياز" أعمال 
التشبيد في غضون ثلاثين )2١(‏ يوما من 
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9ه الفصل السادس: عقد الامتياز 


تاريخ بدء العمل. 


(؟) إذا لم يحقق "الممنوح له الأمتيان" كاري بجنداء 
التشغيل للتجاري:في خطدون مائنة- وتمانيق 
(١١)يومامن‏ التاريخ المقرر لإتمام 


(") إذا تبين عدم صحة أو تضليل أي إقرار أو 
ضمان قدمه "الممنوح له الامتياز" بموجب 
هذا العقد. 


(4) إذا أنشأ "الممنوح له الامتياز" أية أعباء 
على موقع المشروع أو مرفق المشروع 


.,١- 151١ المادة‎ 


(5) إذا قل إجمالي الأسهم التي يملكها أعضاء 
الاتحاد أو الرعاة عن الحد الأدنى المحدد 
في المادة ١-٠٠‏ (9). 


(1) إذا تم إعمالا للقانون» التنازل للغير عن: 
ا( حقوق والتزامات "الممنوح له الامتياز" 
المشروع.؛ أو (ب) كل أو جزء جوهري 
من "الممنوح له الامتياز". إلا إذا كان ذلك 
التنازل من وجهة النظر المعقولة للحكومة 
لا يؤثر في قدرة "الممنوح له الامتياز" 
على الأداىعء وكان "الممنوح له الامتياز" 
لديه القدرة المالية والفنية التي تمكنه من 
أداء التزاماته الجوهرية بموجب عقود 


المشروع. 


الامتياز"' قرارا بوقف نشاط شركة 


علا 10125 ولإه 0‏ 30 تطتطازبب 


10 ك5اللع لاه 01501011 © 


علاعلطع3 ما 5[أن12 211 مم أو5ء0022) عط1 (2) 
ع5 2012 كلإهل 180 «لطازبن (001 
.1 تناع امددهن) اعع زمءط لع[ سالعطء5 


07 3206 5ص2)1ا2ع165مع 1‏ لمم (3) 

عط لإ مع/اع حك اااي 

الع 7عع7ع ل خلطا 1ع70نا 02211 1أووع 6012 
تدم عه ع1215 ع5 5غ لنناه1 15 


/21 0562065 ع55102211ع0026) غ15 (4) 
أعع( 220‏ عط 08 ععصضهرطصنعمط 
01 1200105 2ضذ لإاتائعة2 أعء زموط/مءئز5 
5 أمع©<ء 320 530/6 سورع لإلرج 
0ن لعا الصمعم لالووع12ملاء عو اتترعطاه 
21-1 عاعناتطم 


عطا 04 عمتلامطععقطد عنوععععد ه15 (5) 

ع 01 ةك 

/1013ع6 12115 02015015 002501]1012/5) 

007 165021156م ‏ لالالمتصتط عط 

.(1<) 20-1 عاعتامة 

تعطااء 01 339[ 10 321 لاكتكنام ,1ع2051ةنا عط (6) 
عطا أ0 كممنندع تاطه 01/لهة دنغطعك عط (2) 
ع5) 08 لإصة ل1ع20ن م2115 مم زووععم00) 
1ه 211 (ط) ع0 ,كالعمرعع2وم )ععزمط 
ع551002115ع02) عطا 01 قكهم ادمعاوتم 
عطا هذل ععأاوصهن طعند عرعطنا أومععرء 
201 0065 01) 01 2ملمامه غ1طهمرمكوع1 
عطا ]0ه الإإز[لطة عط )عع2]1 
عط 220 ,لمتملقعم 0 ع11ل2ممزووعع003) 
لمة لداعمقمة؟ عط كقط عتتهمهأووععمه6 
5 ,110110ع6م 0 لإاالأطهمدء لمعتصطعع1ز 
أعع[2]0 عطا موعلضن كملاع تاطه لممع نادم 
تت ا 


د 


عطا لإط 0ع3255م 15 ممإن[موع, ثم (7) 
00655108215 عط) 01 ورعل[مطعتوطد 


عط ]0 من 05ألماللا لإتمغصنال؟؟ عط 101 


"الممنوح له الامتياز" من تلقاء أنفسهم. 


(4) إذا قبلت أية محكمة مختصة قضائيا طلبا 


بوقف أعمال شركة "الممنوح له الامتياز" 
أو صدر أمر من محكمة إلى "الممنوح له 
الامتياز" بوقف أعماله فيما عدا في حالة 
الدمج أو إعادة التنظيم بشرط أن تكون 
ملكية ممتلكات وأمصول ومشروعات 
'الممنوح له الامتياز" قد تم التنازل عنها - 
في إطار عملية الدمج أو إعادة التنظيم - 
إلى الكيان المدمج أو المعاد تنظيمه؛ وأن 
يكون ذلك الكيان قد تحمل بشكل غير 
مشروط التزامات "الممنوح له الامتياز" 
بموجب هذا العقد وعقود المشروع. 
ويشترط لذلك أيضا ما يلي: 


)١(‏ أن تكون لدى الكيان المدمج أو المعاد 
تنظيمه القدرة الفنية والخبرة العملية 
في مجال التشغيل الضروريتان لتنفيذ 
التزاماته بموجب هذا العقد وعقود 
المشروع؛ 


تنظيمه الود ضع المالي الدى ى المكنة انق 
110 2 
وعقود المشروع. وأن يكون وضعه 
الامتياز" على الاقل عند تاريخ بدء 
العمل؛ 


(؟) أن تظل عقود المشروع سارية ونافذة 
تماما. 


5( إذا حدث تقصير بموجب أي من وثائق 


التتويل وطلتب :ا ان المقرححين ,رد 


المبحث الثالث: عقد البوت 9426ه 


)00022 211. 


ع1) 01 ملا عمتلمانت عه؟ «ملالعم لزمم 
أكنامء 3 لإ6 لع ]لم20 15 1ه 1ذوعع02 © 


عط 02 0م1غء21501لناز المعاعم2رمه 01 
ع5 0غ لعمع010 15 1021216أووعع001) 
عط 1017 أمععلاء ]نم0 لإ6 ملا 20ناما 
017 220215320221098 0 ع5مم]الام 
أققم 25 ,أقط) 0ع10110م ,ملاع نتتاكضمعع] 
01 21211110 طأعناة 01 
5 الإأوعم20م عط ,لملاعنناكممعع] 
ع ]0 21 نا 20 


عط مغ لدع ]دكمةنا ع2 022116 1زووع 002 
لإأناضء لعأع نأك همعة7 01 260 لدع لقة 


07 ل0عاة تدع لقصة عط غقطغ 20ج 
15 افاكلك 16001 
ع 2551010 21 لعن 
0026255102811 عطا 01 كمملادع تلطه 


اعء زمعظ عط 220 العمرععمعو لخ دلطا ععلدنا 
:2ط 0110م 200 ,كأ لاع ماعع]ع م 


لاع لمعم 01 260 لقع لقطتة عغطا (1) 
/إ)ااتطدمةء لمعتقطعع) عط مقط لإأتامء 


60011 006 إفايك 
]0 عع تلةمسضمئلرعم عط ؟0] لإاتوووععع7 
ونلطا «7ع20نا ‏ 06118300085 5[ 
أعء(10م ‏ عطا للقن األتعمرمععروم 

ز11611]5ع6]ع لمر 


2 01 3502182122160 عط (11) 
8 اتأعمفصة غطا كقط لإألامء 
0ن 061182)1025 15 10110قعم 0) 
أعع(20م عط 320 العمرعععوة قلطا 
أتلعى 2 كقط لصن كأتاعماعع2مم 
غشط) 35 000ع كد أكدع]1 أل ددعصاط )رملا 
1 21500 أن اك 
لمن زعاننآ عع معصسصسره 6 


ل تكن اعء زم عط أه طعوء (11ن) 
بأعع11»© لقن غ101 [أنا؟ كمتقلرة] 


01 لاقن ععل2نا 7]60ناءعع0 كقط اأسشتدطعل م 
]0 لإضة له كالعدمنع20] عمأعصفماط عط 


5) 


(9) 
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مساعداتهم المالية ودفع المبالغ | لمتأخرة 
١‏ لمستحقة بموجب وثائق التمويل أو أي 


)٠١(‏ إذا أوقف "الممنوح له الامتياز" أو تخلى 
عن. عمليات المشروع دون موافقة مسبقة 
من "الحكومة"؛ ولكن لا يعتبر "الممنوح له 
الامتياز" قد أوقف أو تخلى عن التشغيل 
إذا كان ذلك التوقف أو التخلي قد حدث: 
)١(‏ نتيجة حدث للقوة القاهرة واستمر فقط 
طوال فترة وجود القوة القاهرةء أو (”) 
نتيجة مخالفة "الحكومة" لالتزاماتها بموجب 
هذا العقد أو مخالفة حكومة الولاية 
لالتزاماتها بموجب عقد دعم الولاية. 


)١١(‏ إذا جحد "الممنوح له الامتياز" هذا العقد 
أو. خلافا لذلك. أظهر أنه لا ينوي الالتزام 
به. : 


)١١(‏ إذاتم الحجز على أي من أصول 
"الممنوح له الامتياز" وأدى ذلك إلى 
حدوث اثر عكسي جوهري على. المشروع 
واستمر ذلك الحجز لمدة تتجاوز الخمسة 
والاربعين (45) يوما. 


)١9(‏ إذا أخر "الممنوح له الامتياز" أية دفعة 
استحق موعد سدادها بموجب هذا العقد 
وتجاوزت فترة التأخر تسعين )4١0(‏ يوما. 


)١5(‏ اذا ارتكب "الممنوح له الامتياز مخالفة 
جوهرية للعقد غير ما سبق ذكره. 


ب( حالة تقصير "الحكومة" 
تشكل الحالات التالية حالة تقصير من قبل 


اهأعصمصة ذ5ئأغز لعاادععء عمط دتعلمع.] عط 
05 المعصالاهم 0ع320مرمعل0 لضة ععمة)5 2551 
عط رع020 01052201885 5اللامطرة عط 
ماعط 01 /[22 08 15ل2ع12ناء00آ عم للع للموماط 

.عاطمء أأممة 05 


07 6205م5105ك 55102211ع0)002 عط10(1) 
أععزمع عط 01 5ممأأووعم0 عط دمملموطج 
0001 01 أالعء25مه 107هم عطا ألامط انب 
القطذ عتتهمهة1ووععم00 عط أقطا لع10110م 
علاقط ‏ مإ )مم لعمروعل ‏ مط 
11 22108عم0 ل0عمه0لسططه/لع70عم كناد 
(1) 78/25 امعطم 675101/262000م 515 طأعناد 
العلا عتناء(112 ععرو20 01 اللناوء: 8 25 
عع101 عند لمقضعم عط 1م10 لزأمه ؤ5ز لمة 
0 15 (11) 015 ,1210128ممك 5[ عآناء(1/12 
5 5" 01 طعوءط 2 01 النامعع3 
01 ع0 001 لاط اأمعمرععروم ولط ععلمن 
011مم510 ع)2]ذ ‏ عط) ع#علضمن 510 
1م 


قلطا 265 ألنامع؟ عمتهموزووععمه © عطآ(11) 

25 عض ةاللازعط 0 05 ارعررععرعم 

ؤاطا لاط لصباوط عط 0غ )20 مملغمعامز للد 
م 


مه 5ككتآ1لادك 10212[116و5ع0002) عط12(1) 
5 01 لإلله نه لعزلاعء1 عمتعط امعغصسطعة اج 
ع15ء 46017 ل21لمع]8512 2 5128لاةه 5أ2556 
طعنذد ل0مهة أععزمءظ عطا مه )علقم 
6200م 2 108 د5عنامتاممء امعصسطعم6ة 
45 620660128 


لامة 0ع/إ12[ع0 كقط عتتقدهةزووععمه © عط13(1) 

قلط م020 عنال معللة1 فقط غقطا غمعصرلا2م 

5ل (ه1اع0 طاعناد ]1 300 الاعرمرععرع م 
(لإأع10م) 90 


مأ عو الارعطا0 15 عملهمهزؤووععم) عط14(1) 
اعمعع عم خلطا آه طاعدعم8 اوترعاةل/ا 


اأنتداءع2 أو غسء 18 01© (ط 


عاللتاكممء ‏ القند كامعكء عمزبره1[؟ ع1 


اللكرية نالخ تكن كف الجانة هه لصيو 
"الممنوح له الاأمتياز" أو بسبب حدث للقوة 
القاهرة: 


)١(‏ إذا ارتكبت "الحكومة: مخالفة لهذا العقد 
ولم تعالجها في غضون ستين )٠١(‏ يوما 
من استلام اخطار بذلك من "الممنوح له 
الامتياز"؛ 


)١(‏ إذا جحدت "الحكومة" هذا العقد أو خلافا 


(؟) اذا خالفت “الحكومة" أيا من التزاماتها 
بموواجب عقد دعم الولاية ولم تعالج هذه 
المخالفة في غضون ثلاثين )"١(‏ يوما من 
تاريخ إخطار كتابي يرسله ١‏ لممنوحله 
الامتياز' بشأن تلك المخالفة. 


5( اذا تسببت الحكومة أو حكومة الولاية أو 
اية جهة حكومية عمدا أو عن طريق 
ايجاد ظروف تؤدي إلى حدوث أثر عكسي 
جوهري على آداء "الممنوح له الآمتياز" 
التزاماته ولم تعالج الحكومة ذلك في 
غضون ستين )٠١(‏ يوما من اخطار كتابي 
بذلك يرسله "الممنوح له الامتياز". 


(د) إذا أخرت الحكومة دفع أي جزء من أي 
مبلغ ١‏ ستحق موعد سداده وفق هذا العفد 
أكثر من تسعين )3١(‏ يوما. 


(1) إذا تبين عدم صحة أو تضليل أي إقرار أو 
ضمان قدمته الحكومة بموجب هذا العقد. 


المبحث الثالث: عقد البوت 91ه 


001" 1 طعوء) 001 لإ6 الاندكأعل 1ه 5ارعاء 
[000 اعنو لاضة 55ع1ن ,("اأنداء7] 01 أمعباط 
اأناوع؟ ن 35 لع75ناعع0 كهط ااناوآء12 01 أمعباط 
عنال ]0 الند؟اء0آ أ0 امعباط علقممزووع 002 01 

تأمعلاط عأباع زد14 ععره1 1 10 


الع معع2ع ل كلطا 01 طعوءءئط مز 15 001 
طعدعتط طعناذ عتلك 0غ 121160 كقط لصة 
0 أماععع] 01 5لإهل (لإ]لاز5) 60 لتطغاننا 
عط)ا سمط المطعط غقطا مز ععلنغمم 

000006601 


01) 


05 العتطعع17ع ثم كلطا 5ع)13لنامء: 001 
0 21 كع رعل]1لاء ع5 [للتزعط 0 
حقط) لاط 70نامط عط م] سم 

م 


5م 01 لإصه آه طعدعرط مز 15 001 
11 512 عط ععلصنا كدوم لدع تلطه 
5 طعوععط (أعنادك لضة ,العلوععرو م 
ممع دلإهل 30 متطازيت لعتبك مععط أ0م 
لإ لمعرعط) ععنا0م مع غلا 01 عامل عطا 

.ع1 نهههأووععمه00) عط 


(3) 


1م001 لام ع0 5100 01 001 
01 ع2 2ه لإط كقط لإعمععم 
)2ع 0111111155102 :01 001101551011 
ه عامط أغفط) ‏ 5ع15]326لاعرلكء 
عط مه )نعل عورعلالث لداععنداللا 
لاط ك5مملغدع 1آطه 5]غ1 01 ع26 مهعم 
2116 كقط 220 م212 رماذوعء0022) عط 
أ0 ذنإقل 60 متطغانا عمدد عط عكنت 6) 
ع لام أمع عط 101 

)002 21111 


لاله 01 امعمرلادم لعلزواء0 كقط 001 (5) 
ما عنل مصعالد؟! فقط أقط) )نامك 
لمولاع] امعمععرعة كلطا 01 كمع 


02/5 (لإاع0زم) 90 
)6( 


عن عله 075 أأفامعوع)مع7 الإمكم 
001 عط لاط معلازع ‏ 72200165دلا 
0غ لقناه؟ 15 العمرععرعوة دلطا ععلصنا 


6 عه عؤل2 عا 
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35 الفسخ بسبب حالة التقصير 


(أ) الفسخ بسبب تقصير "الممنوح له الامتياز" 


)١(‏ مع عدم الإخلال بأي حق أو تدبير 
إنصافي آخر تستحقه الحكومة فيما يتعلق 
بذلك بموجب هذا العقد.ء فور حدوث حالة 
تقصير من قبل "الممنوح له الامتياز". يحق 
للحكومة. مع مراعاة أحكام عقد الإحلال» 
أن تفسخ هذا العقد بإصدار "إخطار الفسخ" 
إلى "الممنوح له الامتياز" بشرط أن تخطر 
"الحكومة" بإخطار كتابي “الممنوح له 
الامتياز" بنيتها إصدار "إخطنار الفسخ" 
("الإخطار الابتدائي"). وفي حالة عدم 
معالجة المخالفة أو التقصير الأساسي في 
"الإخطار الابتدائي" (فترة علاج العيوب) 
"إخطار الفسخ". وبشترط لذلك ما يلي: 


(أ) إذا لم يتم علاج التقصير في غضون 
ثلاثشين )2١(‏ يوها من "الإخطار 
الابتدائي"» يحق للحكومة قبض قيمة 
'تأمين التنفيذ" مع إعطاء إخطار إلى 
"الممنوح له الامتياز" (إخطار قبض 


المبلغ). 


(ب) إذا لم يتم علاج التقصير في غسضون 
للاتين(0)نيوما :من 'إخط ان قيض 
المبلغ" ولم يتم تقديم 'تأمين التنفيذ 
الجديد” في غضون نفس الفقترة وفق 
المادة “-5» يحق للحكومة مع مراعاة 
أحكام عقد الإحلال أن تصدر '"إخطار 


الفسخ". 


01 أدع19 0غ 0116 3311123011لقع1 16-2 


السسداء 1 


02211 0022551) :101 ل0لاأمستصسع1 (2) 


النتداء10 01 ادع ]1 

0 اطع عتعطأه لامج 0) عع ألنازء:م الام ط) نمالا 
أععمو16 زز عناقط لإحممد 001 لاعتطنت لإلعررعم 
عط 01منا بالمعمععمع م خلطا ععلدنا أمعرعطا 
معلا 050216 1ؤ5وع0022) 2 01 ععرع7تتاعع0 
عطا ما أاعع زطناد ,القطذ 001) باأنداءع أه 
0[1 كذ عطا ‏ ك0 151005ام0م 
0 23 علئناددأ لإ6 امع لاععرع م 
5102 ع0026655101211) ع7 0غ عع ملم 
اطع عغطا عملنودا عرماعط أوطا) 
728 مأاعع امم و نإ5 ااقطد 001 ,عع نمل 
15 01 غع[502أوو5ع©002) عط ,مضا 
2 عط عناذذ © 5م[ أرعاماً 
مط .("ععن0ل8 لارتممتستاعءوط" عط) معنملا 
5] علنلهاعل/طعدععط عدالزاععلن مل عموء 
(لإأكازة) 60 01 7100عم 2 متطائب لعتنك امم 
لاتقستص تاعرط عط 6ه عفهل عط درم درول 
عط ااقطةو [0) (لممعءعط عسسن) عنع املح 
لإ أمعدرععرعم خلطا عأقمتمع] م ,لعأغتاد 
101 7صلأةمتصعع1' عطا 8ل7ألاودا 
أقط ,تعطتاتية لعل امعط 


ملطانلت لعتناء غ20 15 التسدأاعل عط 11 (2) 


15 01 5لإهل 0‏ (لإ]تلط)) 30 
القطة 001) ,عع0ول8 لايممتلستاءئط 
عط)غ طكوعمء م] عانم عا 


ه طاللةا لإاألسباعع5 ععم ةمعط 
0001 6ط 0 م0006 
ب(ععغ0ل8 امعسطموعوصط) 


متطاات لعندء أمم 15 الو1أعل عط 1١1١‏ 
عطا 01 إلإه 0‏ (لاإختلط)) ‏ 30 
طوع؟؟ ند لمة ععنملظ امعصسطموعصط 
+20 15 الإأل1ناعع 5‏ عع ماعط 
لمعم عصدد عط متطغل لعلامتصسنة 
,3-2 عاأعلامةث طغتب ععمهلمموعء2 ما 
عط م) )لععرطنيد [القطدك [00 
01 عط كآ0 101151015م 
علا155 0) لعأألامء ع5 ازعممععرعم 

11006 201ص تصوع 1 عط 


0) 


010 


)١(‏ يسري ما يلي فيما يتعلق بعلاج أي تقصير 
أو مخالفة لهذا العقد: 


)١(‏ لا تعفي 'فترة علاج العيودي” المنصوص 
عليها في هذا العقد "الممنوح له الامتياز” 
من المسئولية عن الاضرار التي تسببها 


)( له يتم تمديد 'فترة علاج العيوب" بأي 
حال من الأحوال بمقدار أية فترة لتوقف 
العمل بموجب هذا العقد؛ 


(؟) إذا تطلب علاج أية مخالفة من قبل 
"الممنوح له الامتياز" أي اجراء معقول 
من قبل "الممنوح له الامتياز" معتمد من 
الحكومة أو جهة حكومية تابعة لهاء يتم 
تمديد "فترة علاج العيوب" بمقدار المدة 
التي تستغرقها الحكومة أو الجهة 
الحكومية لمنح الاعتماد المطلوب. 


(؟) فور فسخ العقد من قبل الحكومة بسبب 
حدوث حالة مخالفة من قبل "الممنوح له 
الامتياز" في أثناء فترة العمليات. تدفع 
الحكومة إلى "الممنوح له الامتياز" بصفة 
'دفعة فسخ" مبلغا يعادل 9,9٠١‏ من الدين 
واجب الدفع مخصوما منه المطالبات 
التأمينية واجبة الدفع؛ ان وجدت. بشرط 
انه في حالة عدم الاعتراف باي من تلك 
المطالبات التأمينية أو أي جبزء منها أو 
عدم دفعها. يحق 'للممنوح له الامتياز" أن 
يحصل من الحكومة على دفعة إضافية 
تعادل ثمانين في المائة (780) من قيمسة 
تلك المطالبات التي لم يُعترف بها. 


المبحث الثالث: عقد البوت 95ه 


أععمكع؟ دا لاأممة الأقطد عمنزينه11م؟ عط 
220/07 والأنتواعل عط 01 لامج أن عتنك 4ه 
نألع7ععرع ل كلطا ره وعطعوعرط 


كنطا مز لعل201م لمرعط عرن© ع1 () 
عطا عاعتاعء أمم القطة امعمععروم 
لإانالطةن! مهم عتتهمهزووععمه© 
15ل لاط 0ع05اهه 5ع22028ل 101 
انتكعل نه طاعوعرط 


/ا20 قل امم اأقطة لمضعط عرنن عط (1) 

0 لاصه لاط لعلمعاءاء ع6 نوا 

كلطا 7ع020 52ز[ك75قعمكلناد 01 
م 


عطا لاط طعوععط] نامج 01 عتنكء عط 164 (11ن) 
/ا30 ا كع]1لاولء5 ع022[151زووعء07© 
لام 2600 25021ع1 
ع6 أؤلالمه أقطا عتزتهممزووععمه0©) 
عط) +0 001 لإط ل0ع/ام1ممة 
01 ناع1ع ‏ لإعمععم العلطمء0017) 
القطد لمع عنن0 عاطدعتاممة عطا 
عله لمتعم عط لاط لعلمعاءاء ع6 
001111 عط 07 001 لإط 
لع ؟أناوعء؟ عط) 10معع2 ما لإعمععم 
200021 


111لا0ع26 02 0001) لإا مم0لاممتصنة 1 ممملآ 
0005510211 23 01 0266 7ناعع0 01 
عطا 1108نل النواع0آط 1ه اعباط 
لهم اأدطد 001 عط ,لملمع8 كمملنورعم0 
01 لإوبط لاط ع100215ووعع002) عط) 0) 
2110101 22 اتزعممنا2 1611212]108' 
و5ع| عنال ااعجآ عط 01 90942 م [دناوء 
.لامة ]! ,كلرلولت عع532لاكما عملتلمعم 
ألعلكك عغط) ملت أقط) ,ملاع مط ,لعل ناموط 
20م لاقن 05 <لللدلء ع1320تاكمز طأعتاد أ0 
عطا ,10م 0م32 لعا لصلة أمم عد أمعرعطا 
مغ لعلأنمعء عط للأقطد عتتقمماووععمه00) 
أقناوء تناك ععطاءن 001 حرهم! علراعععم 
01 1نا0طلن 01 (اأرعع2عم لإأطعاء) 8090 ما 

ل 2011 أ20 كلمتداء لطأعناذ 01 ]0ن 


(2 


(3) 


6٠.٠‏ الفصل السادس: عقد الامتياز 


ب) الفسخ بسبب تقصير "الحكومة" 


)١(‏ عند حدوث حالة تقصير من قبل "الحكومة" 


واستمرارهاء يجوز 'للممنوح له الامتياز" 


إلى الحكومة. 


)١(‏ فور فسخ هذا العقد من قبل "الممنوح له 


'الحكو مقن يحق 'للمنوح له الا متياز" أن 
1 ! من "| 5 هه" : 2 "دفعة 3 .92 
على مبلغ يعادل: 


)1( إجمالي الدين واجب السداد.» مضافا 
إليه 


)١(‏ مائة وخمسون بالمائة )96١0٠0(‏ من 
رأس مال الأسهم المدفوع نقدا والذي 
“تم إنفاقه بالفعل على المسشروع في 
حالة حدوث هذا الفسخ في أي وقت 
في أثناء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 
بدء العمليات ولمدة ثلاثنة سنوات 
متتالية بعد ذلك التاريخ؛ ويُعدل ذلك 
المبلغ كل سنة بحيث يراعي تماما 
التغيرات في مؤشر أسعار الجملة في 
أثناء العام» ويُقلل المبلغ المعدل بنسبة 
5 ,7 (سبعة ونصف بالمائة) كل 


01 أصء؟ظا 2001) 101 سمتامستسسع1 (ط) 
التاداء1 


عط 02منا الإهمم ع1022115ذ55ع0026) ع1 (1) 

لإ 01 211017 لاملاصمك لله ععرع زناءعه0 

26 7لططة)] .النواء0آ 01 اأمعلاط 001 01 

08 للاإط ‏ أ7ع70عع7مم ذاطا 
001 ما ع11016 لملا د متم 1 


كنطا ‏ 01 5ه21ملصء1 ضمصلآ (2) 
55102211ع060) عطا لإ المعمرععروم 
عط ,اانلداء0آ 01 أمعلاط 0001 2 م عيال 
0غ لعلختامة عط القطة :0211م زووع00) 
01 لاوا الإط ,00001 25051 عملاعمعر 
0031 12ناذ 2 الع521/0 211011 لتلامء 1 

0: 


5ناام ,عنانآ أماعدآ 1[ه1أه) عط (1) 


]1 ل0ع1لقناط عمه) 150966 ((1) 
لاألناوط عط)ا ‏ 01 ((7عم5عم 
لاالنااعة 300 طكقه مآ لع16ل نوطنا 
عند ؟1 أععزمعظ عط زه ألرعمة 
116 /إ210 ]2 0621215 1261011 1ر1 
58 9/635 1166 118نال 
1 الع12ع1227مطمن) عط درم 
2 ©06ْأؤ5وع5060 طعوء 1501 300 
ع5 58211 الانامقطة لأعناة بتعالدع نعط 
لالآنة 0] كوعئيز رماع [عائونازل3 
01لا مضا كععمقط عطا )عم1عر 
عط) 220 كوعلا طعندك عمتكنال 


سنة. أله 2111760 50 الالامطنة ل5]60ناز20 

نمع لع5) 7.5960 لإ لععدالة: ع6 القطة 

1م (المعع2عم 2211 320 
5-5 حقوق الحكومة فور الفسخ ستصسعء 1 0100© 01 كأاطعنظ 16-3 
فور فسخ هذا العقد لأي سببء تكون للحكومة ]69مرعع2عى قلطا 04 ممنغدمتصعء7 دممنا 
السلطة والصلاحية لآن: للقطة 0001 .علاء50 هطبلا رمووعء2 لامة 01] 


:10 /011طانات ته عع لمم عط مقط 


المبحث الثالث: عقد البوت 5.1١‏ 


)١(‏ تستحوذ في الحال وتستحكم في أصول 
المشروع؛ 


)١(‏ تحظر على "الممنوح له الامتياز" وأي 
شخص تابع له أو يعمل من خلاله. 
الدخول إلى أصول المشروع أو التعامل 
مع أي جزء منها؛ 


(") تحل محل وتخلف "الممنوح له الامتياز"' ‏ 
بناء على اختيارها دون حاجة إلى اتخاذ 
أي إجراء آخر من قبل “الممنوح له 
الامتياز' ‏ في مصالح 'الممنوح له 
الامتياز' بموجب عقود المشروع وفق ما 
تراه الحكومة ملائما اعتبارا من تاريخ 
التبليغ بذلك الاختيار إلى الطرف الأخر 
في عقود المشروع ذات الصلة. ولكن تظل 
أية مبالغ يطالب بها ذلك الطرف - 
بوصفها واجبة السداد أو مستحقة نظير 
عمل أو خدمات تم أداؤها أو مستحقة 
بسبب أي عمل أو إهمال أو حدث قبل 
تاريخ ذلك الاختيار - تشكل دائما دينا بين 
'الممنوح له الامتياز" وذلك الطرف الآخرء 
ولا تكون "الحكومة" مسئولة بأي حال من 
الأحوال أو أي شكل من الأشكال عن هذه 
المبالغ. ويضمن "الممنوح له الامتياز" أن 
تحتوي عقود المشروع على الأحكام 
اللازمة التي تجعل نص هذه المادة 5-5١5‏ 
نافذا. 


5-؛ دفعات الفسخ 

تكون دفعة الفسخ وفق المادة ١5‏ أو المادة .١5‏ 
بحسب الأحوال. واجبة الدفع من قبل "الحكومة" 
إلى "الممنوح له الامتياز" في غضون ثلاثين 
0م يوما من تقديم "الممنوح له الامتياز" طلبا 


01 أمغاصمء 3200 مموزؤوء55م0م غ21 )١(‏ 
11 5اع55م اعء زمرط 


0 عتتقمهةزأودععمه00) عطا اتطتطمكم (11) 
01 1آ081ا10ط) 8 للطتداء 2و5وعم لزج 
31 0020655103116 عط 2062لا 


أعءز20 عط) 2ممنا ‏ عللععارء 
1م لإضة 02 طأاتطا ع لنلدعل/5اء55م 
معط 


لا ممناععاء زممنا لععععناد 0ه مأ معاو (1[أن) 
ل01ة 05 لإأأؤ5ععع2 عط) ألامطاز 001 
0 ,ع2[15ممزووعء000) عط نزط مملاع2 رعطاري؟ 
5510311ع00) عطا 01 كاوعرعامز عطا 
5م اأعوزوعظ عط 04 طعيرو ععلدنا 
لرععل0 (مناعنء015 5ا)1 مز لإقهم 001 25 
!0 عأهل عطا مدهع] أععلاء طاتة غ1 1مم0رمم2 
عط) ما وممتاععاء عند 01 11221023 تلام 
أعع[ 50‏ علالاهاع ها لإأنهم ععاملامه 
5 الإامة لعلإلاورظ ‏ .كأارعلمعع2ع م 
8 358 لإ311م ؟عألنامء لاعناد لإط لعمرلواء 
115 300 0]1/ظا 101 ع لزيلاهن 200 عنال 
015 اانامعع2 08 ع 0أناقوعع3 01 0ع10م]هعم 
أعناذ 0 1101م األعلاء 01 51017ؤ5[طاه باعة لاه 
5/ا اا الهطد لمهة الأهطة ومتاععاء 6ه عندل 
خليك لاعع لطاع أطعل ع1 )كلم 
/ا211م ؟1ع1أمنامء طاعناذ 200 0502156 أووع006 0 
ع5 202226 01 لإهانا 0م م1 اأقطد 001 لدة 
ع1 .كلانا5 أعناد 105 عاطأوممموع, ,0 عاطذذا 
عطا أهقطا عمسادقعء للأقطد ع0212مأووععمم00) 
5 011215© 715ع10ع16ق8ث اعءز2]0 
61 عط 0 أعع1اء علاأع 10 لالاؤووعنع7] 
.16-3 عاعناءكة علطا أه 


5 121011 أده 1 16-4 
0) 2126تاكلنام الاعططلانظ مامص 1 عطلة 
56 /(8در عقن عط) عن 16 “0 15 1016م 
امل حكن لان" ) عطا ما عاطدلادم عط القار 
لمنسصعل أن كلامل لإأولط) متطائيت 001 برا 
طاانن ععافدهأوؤععمه) عط بإط علهمم عماعط 
لعقناءع لزأيال كعناناء ”قم لإتمدوععع0 عط 


”.> الفصل السادس: عقد الامتياز 


من المراجعين القانونيين. وإذا لم تدفع الحكومة 
دفعة الفسخ كاملة في غضون الفترة المذكورة 
(ستين" 5١‏ " يوما)ء يُدفع المبلغ المتبقي مع فائدة 


حب "سين الفائدة' مضنافا إليها اثنانبالمائنة 
(95) على على الفترة من تارد يخ الفسخ حتى الدفع. 


5-5 طريقة الدفع 

بصرف النظر عن أية تعليمات تخالف ذلك 
يصدرها الممنوح له الامتياز أو أي خلاف 
يثيره. تندفع دفعة الفسخ وأية مدفوعات أخرى 
تكون واجبة الدفع من قبل الحكومة بموجب أي 
من أحكام هذا العقد. مادام الدين المستحق لم 
يسدد بعد فقط بطريق إضافتها مباشرة إلى 
حساب بنكي يحدده المقرضون لذلك التغفرض 
ويخطرون به الحكومة و"الممنوح له الامتياز" 
كتابيا. وتشكل أية مدفوعات يتم دفعها بهذه 
الطريقة؛ بقدر تلك المدفورعات» إبراء للحكومة 
من التزاماتها تجاه الممنوح له الامتياز فيما 


5-7 بصرف النظر عما يخالف ذلك في هذا 
العقد. يجب ألا يخل أي فسخ بموجب 
أحكام هذا العقد بحقوق أي من الطرفين 
بما في ذلك حقه فى طلب والحصول 
على تعويضات نقدية وغير ذلك من 
الحفوق والتعويضات التي يستحقها 
إعمالا للقانون أو العقد. وتتنظل كل 
الحقوق والالتزامات المستحقة لكلا 
الظرفين بموجب هذا العقد - بما في 
ذلك. على سبيل المثال لا الخصرء دفعة 
الفسخ - سارية بعد فسخ هذا العقد بقدر 
هاا يكو ذلك الستريان صبرورزيا لميريان 
ذلك الحقوق والالتزامات: 


,5/إ02 60 01 15 .1015ل0ناث 521001 عط بط 
ع5 أالهط5 210م02 21128ل2لاع؟ األتامصة عط 
1[ 581 © أوع2رعاما طازد عمملد لندم 
م اقستصطلء 1 عغطا صما اأمععوعم ولا كننام 

111 02:6آ 


أسعحد 225 01 51006 16-5 
عط) 0غ 12110205 ناكم1 لام 2201028 أكط) ملز 
لاط 521520 عأنام15ل /امة 08 ل0عناذ15 لإمقنالمء 
0 << غ0 ,00262551023115 علطا 
أقطا 5امعطالاهم ععطاه أله له بامعمرووم 
020 01) لاط ع251/ا2م علرمععط ل1لامنن 
العطععرع م قلطا 01 151005ا20م عط 01 لامج 
15 عنا(آ اطع(آ[ عط) 25 28م1 55 ,القطء 
لاط /إأمه علهص عط ,ع5 1ل2 0052 م متم تفرع 
ألنامع326 علصقط 2 0 لإلاعع12ل اللعىك 01 نزو/ن 
لمة ذتعلمع.آ عط نط عنم أعععط) لعأ2مئنادعل 
02255102315 عط 300 001 م1 له20915 
القطذ ع1220 50 امعد 'زدم نامث .ع مناتكلا دا 
025 امع /لهم أعناد 01 أمعاءاء عط 0) 
5 ]0 00[1) ما ععتقطاء5 أل 2110 0 
لققعع: طااللا ع100211ؤ5دعع002 عط كلته/ه) 
له أاتعطربيد 0نالدسمتصضةء1 عط) 6 
علال 25202165 ععطا0 لإمه 01 أالعمرلاجم 

نامع 


عطا ©) 78لطالاصة ‏ 2201285اكط]أ بهل 16-6 
/211 .االع7تععرىقم لطا 1١‏ لعلتقامم اكه 1أللمه 
]0 151025/ا20م عط 0غ ]220لاقكنام 2108 لمطت1” 
0) عع النازععم الامطاائد عط القطد امعمععمع هم دلطا 
15 08النااعما عوط ععطااء ]0 كخطوك لعلمععه2 
5 210116 [علامعع7 310 لالقكء مأ أطعء 
/إ2018 ]1 علطت 5ع ألعدمع: لمة كخطوة ععطأه لمه 
لقة قاطعك الى اعم اررمء عه اذا مذ عللجط 
ولط عع70ن لإأموط ععطازءع /0 كممنادع امه 
109 لس!ا! الامطاتط عصللراعما بامعصمعععم 
عط) عل اناك اأقطد بامعصربروط ترم لاةمتصمة1 
العاباء عط ما العررععرع م علط أه مملاممتصصة ]1 
أعع]آء ومالااع 101 لاموكوعععم ول لو امياد لأعناك 

.5 ]0 300 ختطعاء طعيرد ما 


المبحث الثالث: عقد البوت ".5 


مادة 7 ١‏ ): 
تغير القوانين 


١-7‏ تغير القوانين 

إذا تعرض الممنوح له الامتياز نتيجة تغير 
القوانين لزيادة التكاليف أو نقص صافي العائد 
بعد خصم الضرائب أو غيرها مسن الأعباء 
المالية. يتجاوز إجمالي أثره المالي .... ' 
روبية هندية في أية سنة حسابية. يجوز 
للممنوح له الامتياز أن يخطر بذلك الحكومة أو 
مجموعة التوجيه ويقترح بعض التعديلات على 
هذا العقد لتعيد الممنوح له الامتياز إلى الوضع 
المالي الذي كان عليه في حالة عدم حدوث 
ذلك التغيير في القوانين الذي نتجت عنه زيادة 
التكلفة أو نقص العائد أو أي عبئ مالي آخر 
سبق ذكره. 


١0‏ - ' مد فترة الامتياز 


بعد تلقي إخطار من "الممنوح له الامتياز" بشأن 
تغير القوانين والتعديلات المقترحة على هذا 
العقد. تجري لجنة التوجيه تقويما للتغير الذي 
طرأ على الوضع المالي نتيجة تغير القوانين 
وتحدد مدة تمديد الامتياز بحيث تعيد "الممنوح 
له الامتياز" إلى الوضع المالي نفسه الذي كان 
فيه لو لم يحدث ذلك التغيير في القوانين وترفع 
توصية بذلك إلى الحكومة. وفي غضون ثلاثين 
الحكومة فترة الامتياز بمقدار ما توصي به 
لجنة التوجيه. 


١‏ ؟ إلى " مليون روبية هندية موصى بها. 


:(17) 4111م 
]ا 11 01141001 


2ط سزاع328ط) 17-1 

غط) ,لاقل صضط ععضقطن) 0 ]إلأناوع 25 1[ 
18[ ع35ع16ع12 صهة ذ5كعأألاذك عتتهمملووععءمه0) 
01 11ناأع1 غ20) 2111 أع2 111 لاملأعنالع1 01 5أؤمه 
ع6 غعط) ,لء70ناط ‏ 12[1ع320ه11 ععطاه 
----- .وآ 5لععع<ع لاعتطط ]0 أعع أله لاو نع صهمط1 
عط دعلا 28 1النامعع4 نزم مز (---- وععمن1) 
0 ع0ندد عغطا 20111 '[02 عنلدممزلووععمه00 
1005م 200 م0100 عملرعء1ذ عط1/6 00 
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مادة :)١8(‏ 
التسليم وفترة المسئولية عن العيوب 


١-6‏ تسليم أصول المشروع 


فور انتهاء الامتياز لانقضاء مدته وفي السياق 
الطبيعيء. يسلم "الممنوح له الامتياز" عند نهاية 
فترة الامتياز أصول المشروع خالية وحيازتها 
المشروع أو مرفق المشروع دون تحمل 
الحكومة أية تكاليف. 


- التفتيش المشترك وإزالة العيوب 


تبدأ عملية التسليم على الأقل قبل اثني عشر 
(15) شهر امن التازيخ التعلى لالتهناء فثيرة 
الامتياز ويكون ذلك بالتفتيش المشترك من قبل 
مهندس الأشغال العامة والممنوح له الامتياز. 
وفي غضون خمسة عشر )١5(‏ يوما من ذلك 
التفتيش. يعد مهندس الاشغال العامة ويقدم إلى 
"الممنوح له الامتياز" قائمة بالأعمال أو 
الوظائف أو الإضافات أو التغييراتء؛ إن 
وجدت. التي يجب تنفيذها لإعادة المشروع إلى 
المستوى المحدد لوضع الخدمة قبل شهرين 
على الأقل من تاريخ انتهاء فترة الامتياز. وفي 
حالة عدم تنفيذ "الممنوح له الامتياز" للأعمال 
المذكورة أعلاه فى غغضون الفترة الزمنية 
المحددة» يحق للحكومة أن تكلف شخصا أخر 
بتنفيدها ويتحمل "الممنوح له الامتياز" تبعة 
ونفقات هذه الأعمالء ويرد إلى الحكومة أية 
نفقات تتكبدها فى هذا الشأن فى غضون سبعة 
() ايام من تلقيه مطالبة بذلك. ولهذا الغرضء 
دون الإخلال بأي حق أو علاج آخر للحكومة 
بموجب هذا العقد» يحق للحكومة تخصيص 
مبلغ تأمين التنفيذ أو احتجاز أي مبلغ» إن وجدء 
يكون واجب الدفع من الحكومة إلى "الممنوح له 
الامتياز" بقدر المبلغ المطلوب أو المتاح 
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المبحث الثالث: عقد البوت 5.6" 


لاسترداد قيمة العجزء إن وجدتء. من "الممنوح 
له الامتياز". 


مادة )91 :)١‏ 
حل النزاعات 


١-6‏ الحل الودي 


(أ) باستثناء الحالات الأخرى المنصوص عليها 
صراحة في هذا العقدء إذا نشب أي نزاع 
السبب ورائه عن هذا العقد أو بسببه أو 
فيما يتصل به؛ بما في ذلك عدم اكتمال 
المشروع بين الطرفين» ويخطر به أي من 
الطرفين الطرف الآخر كتابيا 'النزاع')» 
تتم محاولة حله في البداية عن طريق 
مجموعة التوجيه بطريقة ودية» وفي حالة 
تعذر ذلك يتم حله وفق الإجراءات 
الموضحة في المادة الفرعية (ب) أدناه. 


(ب) يجوز لأي من الطرفين أن يطلب إحالة 
'النزاع' إلى مدير الإدارة العامة (لتطوير 
الطرق) بحكومة الهند» ورئيس مجلس 
إدارة شركة "الممنوح له الامتياز"» لتسويته 
وديا في تلك المرحلة. وفور إحالة النزاعء» 
يجتمع الطرفان في أقرب وقت مناسب 
لهماء لا يتجاوز في كل الأحوال خمسة 
عشر )١5(‏ يوما من إحالة النزاع لبححدث 
ومحاولة حل النزاع بطريقة ودية. وفي 
حالة تعذر حل النزاع بطريقة ودية في 
دون حمينة عدر (6) يوماامن اللنك 
الاجتماع بين الطرفين؛ يجوز لأي مسن 
الطرفين إحالة النزاع إلى التحكيم وفق 
أحكام المادة 5-١9‏ أدناه. 
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565 الفصل السادس: عقد الامتياز 


5-4" التحكيم 


أ) المحكمون 

أي نزاع يتعذر حله بطريقة ودية على النعو 
المنصوص عليه في المادة ١-١9‏ (أ) تتم 
تسويته في النهاية من خلال التحكيم الملزم 
بموجب قانون التحكيم والمصالحة لسنة 
5 . ويتم التحكيم من قبل هيئة مؤلفة مسن 
ثلاثة محكمينء» يعين كل طرف واحدا منهم 
ويُعين الثالث من قبل المحكمين المعينين مسن 
الطرفين. ويجب على الطضرف المطالب 
بالتحكيم أن يعين محكما كتابياء ويخطر الطرف 
الآخر بذلك التعيين ويطلب منه تعيين محكما له 
وفي حالة عدم تعيين الطرف الثاني محكما له. 
يتخذ الطرف المطالب بالتحكيم الخطوات 
الموضحة في قانون التحكيم والمصالحة لسنة 
15 


ب) مكان التحكيم 

يكون مكان التحكيم نيودلهي ولكن يجوز 
بموافقة الطرفين عقد جلسات التحكيم عند 
الضرورة في أي مكان آخر من حين لآخر. 


ج) اللغة الإنجليزية 

يُكتب باللغة الإنجليزية طلب التحكيمء. والرد 
على الطلب, ووثيقة صلاحيات المحكمينء وأية 
مذكرات مكتوبةء وأية أوامرء أو أحكام» وفي 
حالة عقد جلسات استماع شفوية» تكون اللغة 
الإنجليزية هي اللغة المستخدمة في جلسات 
الاستماع. 


د) الإجراءات 
يُطبق قانون التحكيم والمصالحة لسنة ١995‏ 
فيما يتعلق بالإجراءات التي يتم إتباعها في 
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التحكيم بما فيها تعيين المحكم أو هيئة التحكيم 
وقواعد الأدلة. 


ه) تنفيذ قرار التحكيم 

للطرفين. ويتنازل طرفا العقد بموجبه. بقدر ما 
عن أي حق في الاستئناف أو 
خاضة:تويوافق طزفا الفقد ظى حزان انفماذ 
قرار التحكيم عليهما أو أصولهماء أينما وجدت» 
وعلى جواز استصدار حكم من محكمة مختصة 
بتسجيل قرار التحكيم. 


يسمح به القانون» 


و الأتعاب والمصروفات 

يتحمل الطرفان ابتداء ويدفعان أتعاب 
ومصروفات المحكمين وجميع مصروفات 
التحكيم الأخرى وفق ما يحدده المحكمون. 
ويجوز أن ينص قرار التحكيم الصادر عن 
المحكمين. على تعويض. الطرف الفسائز عجن 
التكاليف والمصروفات التي تكبدها في المطالبة 
بالتحكيم أو الدفاع في مواجهتها بما في ذلك 
الأتعاب والمصاريف القانونية التي تحملها ذلك 


الطرف. 
ز) الأداء في أثناء التحكيم 
لحين عرض أو الفصل في النزاح أو الخلاف 


أو المطالبة أو لحين نشر قرار التحكيم. يواصل 
الطرفان أداء جميع التزاماتهما بموجب هذا 
العقد دون الاخلال بالتعديل النهائي وفق قرار 


المبحث الثتالث: عقد البوت /ا1. + 
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لك 


1 ول3 


مادة 0 : 
الإقرارات, والضمانات. والتنازل عن الحق 


١-٠‏ الإقرارات والضمانات التي يقدمها 
"الممنو حَ له الامتياز" 
يقر "الممنوح له الامتياز" ويضمن للحكومة ما 


صحيح؛ وفي وضع جيد بموجب قوانين 
الهند؛ 


)١(‏ أن له السلطةء والصلاحية لتنفيذ وإنجاز 
وأداء التزاماته بموجب هذا العقد وتنفيذ 
المعاملات التي ينص عليها؛ 


التي تمس بالمساهمين أو غيرها وفق 
التي تجيز تنفيذ وإنجاز وأداء هذا العقد؛ 


(4) أن له الوضع المالي والقدرة على القيام 
بالمشروع؛ 


(1) مع مراعاة القوانين المدنية والتجارية للهند 
فيما يتعلق بهذا العقدء يتنازل "الممنوح له 
الامتياز" بموجب هذا العقد صراحة وبلا 
رجعة عن أية حصانة في أية ولاية 
قضائية فيما يتعلق بهذا العقد؛ 
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(9) أن تنفيذ وإنجاز وأداء هذا العقد لا 


يتعارض مع. أو يؤدي إلى خرقء أو 
يشكل تقصيرا بموجب. أو يغجّل بداء 
يقتضيه أي من بند من بنود عقد تأسيس 
"الممنو ح له الامتياز' و نظامه الأساسي أو 
أي عضو في الاتحاد أو أية قوانين معمول 
بها أو عهد أو اتفاق أو تفاهم أو مرسوم أو 
أمر يكون "الممنوح له الامتياز' طرف فيه 
أو يكون ملزما له أو يؤثر عليه أو يكون 
عليها؛ 


)0( أنه لا توجد أية دعاوى أو قضيليا أو 


0 0 تمهاد 
الطبيعية أمام آية محكمة أو هيئة قضائية 
أو شبه قضائية أو سلطة أخزىء قد تؤدي 
نتيجتها إلى خرق أو تشكل تقفصيرا من 
قبل 'الممنوح له الامتياز" بموجب هذا 
العقد أو قد تؤدي منفردة أو مجتمعة إل 


(1) أنه ليس لديه أي علم باي انتهاك أو 
تتسير با باق يان ادر ار اتكليتتت 7 
قرار قضاني منعيء أو أ ي قرار من أي 
محكمة أو أمر ملزم قانونا من أية جهة 
حكومية قد ينتج عنه أي أثر عكسي 
جوهري أو إعاقة لقدرة 'الممنوح له 
الامتياز" على أداء التزاماته وواجباته 
بموجب هذا العقد؛ 


)٠١(‏ أنه التزم بجميع القوانين المعمول بها ولم 


تطبق عليه أية غرامات أو عقوباتء أو 
ندبير إنصافي منعي» ٠‏ أو أية مسئوليات 
مدنية أو جنائية أخرى لها أو قد يكون لها 
في مجملها أثر عكسي جوهري؛ 
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ث9 51١‏ الفصل السادس: عقد الامتياز 


)١١(‏ أن إجمالي مساهمة أعضاء الاتحاد أو 


الرعاة في رأس مال الأسهم المصدر 
والمدفوع للممنوح له الامتياز لا تقل عن 
واحد وخمسين بالمائة )7/5١(‏ حتى 
انقضاء ثلاثة أعوام بعد تاريخ بدء التشغيل 
التجاري؛ وستة وعشرون بالمائة (755) 
في أثناء الفترة المتبقية من فترة العمليات؛ 


)١1١(‏ أن كل عضو في الاتحاد كان ولا يزال 


مؤسسا بشكل قانوني وقائما بموجب قوانين 
الاختصاص التي تحكم تأسيسه وان له 
قد وافق بشكل بشكل صحيح على؛ وطلب 
ووافق على. وقبل. دون قيد أو شرط 
البنود والشروط الواردة في هذا العقد؛ 


(؟١)‏ مع مراعاة استلام "الممنوح له الامتياز" 


دفعة فسخ العقد من الحكومة وأية مبالغ 
بموجب الأحكام واجبة التطبيق لهذا العقد» 
تنتقل جميع حقوق ومصالح "الممنوح له 
الامتياز' في أصول المشروع إلى الحكومة 
وتصبح مخولة لها عند تاريخ الفسخ دون 
أية أعباء ودون الحاجة إلى أي إجراء أو 
الامتياز" أو الحكومة؛ 


)١9(‏ لا يحتوي أي إقرار أو ضمان مقدم من 


"الممنوح له الامتياز' في هذا العقد أو يِه 
ونيقة أخرى قدمها إلى الحكومة أو اية 
جهة حكرمية قيمينا يتلق بالخصارت 
المعمول بها. على أي بيان غير صحيح 
لواقعة جوهرية؛ أو لا يوضح حاليا أو في 
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المستقبل واقعة جوهرية ضرورية من 
شأنها أن تجعل ذلك الإقرار أو الضمان 


)١5(‏ أنه لم تقدم» ولن تقدمء أية مبالغ نقدية أو 
عينية من قبل أو نيابة عن "الممنوح له 
الامتياز"» إلى أي شخص في شكل أتعاب» 
أو عمولة أو خلافه لضمان الحصول على 
الامتياز أو إبرام هذا العقد أو التأثير أو 
محاولة التأثير على أي مسئول أو موظف 
في الحكومة فيما يتعلق بهذا العقد. 


١-٠‏ التبرؤ من المسئولية 


(أ) دون الإخلال بأي نص صريح يرد في هذا 
العقدء يقر "الممنوح له الامتياز' أنه قبل 
تعرين هذا العقدء بعية. لضن الكامل 
والدقيق أجرى تقييما مستقلا لحجم المرور 
ومواصفاته ومعاييره وموقع المشروع وكل 
المعلومات التي قدمتها الحكومة: وقيل 
طبيعة وحجم الصعوبات والمجازفات 
والمخاطر المحتمل :حدوثها أو التي قد 
يواجهها "الممنوح له الامتياز' في سياق 
أداء التزاماته بمواجب هذا العقد. 


(ب) يقر "الممنوح له الامتياز" أيضا ويقبل 
بموجب هذا العقد احتمال وجود نقصء أو 
غلطء أو خطأ في أو فيما يتعلق بأي من 
الأمور المنصوص عليها في البند الفرعي 
0( أعلاه ويؤكد بموجب هذا العقد أن 
الحكومة أو حكومة الولاية ليست مسدئولة 
تجاه "الممنوح له الامتياز" عن ذلك النقص 
أو الخطا أو الغلط باأي شكل من الاشكال. 
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"١ "‏ الفصل السادس: عقد الامتياز 


”-٠‏ الإقرارات والضمانات التي تقدمها 
الحكومة 
تقر الحكومة وتضمن للممنوح له الامتياز ما 


)١(‏ أن لها السلطة والصلاحية الكاملة لمنح 
الامتياز؛ 


)1( أنها اتخذت جميع الإجراءات الضرورية 
للتفويض بتحرير وتسليم وتنفيذ هذا العقد؛ 


(4) أن هذا العقد يشكل التزاما قانونيا وصحيحا 
وملزما 'للحكومة" وفق البنود الواردة فيه. 


مادة (١؟):‏ 
مواد متفرقة 


١-١‏ التنازل للغير والرسوم 


(أ) مع مراعاة المادة الفرعية (ب) و (ج) أدنا 
لا يجوز للممنوح له الامتياز أن يتنازل عن 
هذا العقد إلى الغير إلا بموافقة كتابية مسبقة 
من الحكومة؛ ويحق للحكومة رفض إعطاء 
الموافقة دون إبداء أي سبب أيا كان. 


(ب) مع مراعاة المادة الفرعية (ج) أدتاف ١‏ 
تحور الممتوك له الامتيان أن يتشد أو وديف 
في انشاء اية أعباء علىء, أو ينقل أو يتصرف 
بأء بي شكل أآخر في بعصدض 0 ٠‏ حقوقفه 
ومزاياه بموجب هذا العقد أو أء ي من عقود 
المشروع التي يكون “الممنوح له الامتياز' 
ظرفا فيها زإلا يمو افقة ‏ كتابية مسيفقة لين 
التكومة :زيح للحكورفة إن "رفون اعطاء 
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المبحث الثالث: عقد البوت " 51١‏ 


(ج) لا ينطبق القيد الوارد في البندين الفرعيين 
(أ) و (ب) أعلاه على ما يلي: 


.١‏ حقوق الامتياز أو الأعباء التي تنشا 
إعمالا للقانون (أو بموجب أي عقد 
يبت ذلك) في سياق أعمال 
المشروع؛ 


". تنازل “الممنوح له الامتياز" عن 
حقوقه أو حق ملكيته أو مصلحته 
المقرضين وفق عقد 'الإحلال وطبقا 
له كتأمين لمساعداتهم المالية. 


(د) عند وقوع حالة تقصير من قبل "الممفنوح 
له الامتياز". بحق للمقرضسين. أن يحلوا 
محل "ا لممنوح له الامتياز" وفق ما د ينص 
عليه عقد الإحلال. 


7-0١‏ المسئولية والتعويض 


)١(‏ يعه ض "الممنوح له الامتياز' "الحكومة 
ويدافع عنها ويبرئ ذمتها من أي وجميع 
المهار ين و النكانا ومطالياة الحين الحبي 
تنشأ عن مخالفة "الممنوح له الامتياز" لأي 
قر التز اانه شوك هيدا «العقبية الانإذا 
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لع عع]م8 ث 02 أأنا ]1 أكطناك 
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اطق 000060 عط[ )١(‏ 
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بزط تاعوعط 2 01 أناه عمأكاعد كمرلفك 


5١‏ الفصل السادس: عقد الامتياز 


كانت هذه المطالبة قد نشأت بسبب حالة 
تقصير من قبل "الحكومة". 


)١(‏ تعوض "الحكومة" "الممنوح له الامتياز" 
وتدافع عنه وتبرئ ذمته من أي وجميع 
الدعاوى» والة لقفضايا ومطالبات ١‏ لغير 
بخصوص أية خسارة أو ضرر أو 
مصروفات أيا كان نوعها أو طبيعتها تنشأ 
عن شائبة في حق ملكية أو حقوق الحكومة 
أو تنشا عن خرق من قبل الحكومة أو 
مسئوليها أو موظفيها أو وكلائها لالتزامات 
الحكومة بموجب هذا العقد الا إذا كانت تلك 
المطالبة قد نشأت عن حالة تقصير من قبل 
"الممنوح له الامتياز". 


ب دون تقييد عموم هذه المادة 25-5١‏ يعورضص 


'الممنوح أله الامتيان" 'الحكومسة" بالكاصسل 
ويبرئ ذمتها ويدافع عنها ومن ضمنها 
مسئوليهاء وموظفيهاء ووكلائهاء والشركات 
التابعة لها من وفي مواجهة اآية خسارة أو 
ضرر ينشأ عن أو فيما يتعلق بما يلي: (أ) 
عدم التزام "الممنوح له الامتياز" بالقوانين 
المعمول بها والتصاريح المعمول بهاء (ب) 
دفعات الضرائب المتعلقة بدخل مقاولي 
"الممنوح له الامتياز"؛ ومورديه؛ وممثليه أو 
أي ضرائب أخرى يلزم دفعها من قبل 
'الممنوح له الامتياز" دون تعويضه عنها 
بموجب هذا العقد» (ج) عدم دفع مبالغ 
واجبة السداد نظير مواد أو خدمات قدمت 
إلى "الممفوح له الامتياز"أو أي من 
المقاولين التابعين له تكون واجبة الدفع من 
قبل "الممنوح له الامتياز" أو أي من 
المقاولين التابعين له. 
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ج( دون تقييد عموم أحكام هذه المادة 7-5١‏ 
يعوض "الممنوح له الامتياز' بالكامل ويبرئ 
ذمة "الحكومة" ويدافع عنها من وفي مواجهة 
بعد أو تدفعها بسبب أية طلباتء» أو 
مطالبات» أو قضاياء أو دعاوى تنشا عن 
انتهاك أي حق اختراع في الداخل أو 
الخارج» أو حقوق النشر» أو غير ذلك من 
حقوق الملكية الفكرية» أو حقوق الملكية أو 
السرية فيما يتعلق بأي مواد أو معلوماتء» أو 
تصميم » أو عملية يستعملها '"الممنوح له 
الامتياز' أو المقاولون التابعون له في أداء 
التزامات "الممنوح له الامتياز" أو بأي طريقة 
ترتبط أو تتعلق بالمشروع. وإذا إذا اصدرء 
في أي من تلك القضايا أو المطالبات أو 
الدعاوى» أمر مقيد مؤقت أو أمر منعي 
ابتدائي» يبذل "الممنوح له الامتياز" كل جهد 
معقول. بإعطاء كفالة مقبولة أو غير ذلك» 
لتأمين تعليق ذلك الأمر المنعي أو المقيد. 
وإذا حكم. في أية قضية أو مطالبة أو دعوى» 
بأن المشروع أو أي جزء منه أو فيه يشكل 
تعدياء وأن استخدامه ممنوع بشكل دائم بامر 
قضائيء يبذل 'الممنوح له الامتياز" على 
الفور كل جهد معقول للحصول على 
ترخيص للحكومة؛ دون تحمل الحكومة أية 
تكاليف» يسمح باستمرار استخدام العمل 
المخالف. وإذا لم د يستطع 'الممنوحله 
الامتياز" الحصول على ذلك التررخيص في 
غضون وقت معقول. يستخدم "الممنوح له 
الامتياز". على نفقته ودون المساس 
بالمواصفات والمعايير» بدلا من العمل 
المنضررء أو الجزء أو العملية الداخلة فييه. 
يعدل كل ذلك ليصبح غير مخالف. 


(د) في حالة استلام أي طرف مطالبة من الغير 


المبحث الثالث: عقد البوت ١26‏ 
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الفصل السادس: عقد الامتياز 


يحق له الحصول على تعويض بشأنها 
بموجب هذه المادة ١؟‏ -” يخطر اللصضرف 
(المستحق للتعويض) الطزرف الآخر 
(المُطالب بالتعويض) في غضون أربعة 
عشر (5١)يوما‏ باستلام هذه المطالبة ولا 
يجوز له تسوية أو دفع هذه المطالبة دون 
بالتعويضء والتي لا يحجبها عنه أو 
المُطالب بالتعويض في الاعتراض على أو 
التتاز ع تخصبو صن المطالبية يجسوز لبه 
مباشرة الإجراءات باسم الطرف المستحق 
للتعويض بشرط عدم تحميل الطرف 
بذلك بما يحوز قبوله المعقول. 


(ه) الدفاع في مواجهة المطالبات 


)١(‏ يحق للطرف المُطالب بدفع التعويض» 
دون إلزامه بذلك؛ المنازعة أو الدفاع 
أو التفاضي في مواجهة أية مطالبة أو 
دعوى أو قضية أو إجراء من قبل 
مواجهة ذلك الطرات فيما يتعلق باي 
أمر يستحق التعويض عنه بموجب هذا 
العقد أو ينتج عنه أو يتصل به أو ينشأ 
عنهك ويتحمل الطرف المطالب 
بالتعويض كل النفقات والمصروفات 
المعقولة ذات الصلة. وفي حالة إقرار 
الطرف المطالب بالتعويض كتابة 
بالتزامه بتعويض ) الشخص المستحق 
للتعويض فيما يتعلق بخسارة 
منصوص عليها بالكامل في هذه المادة 
55 -":, يحق للحطرف المطالب 
التعويضء وفق اختياره؛ أن يتولى 
ويدير الدفاع في مواجهة تلك المطالبة 
أو الدعوى أو القضية أو الإجراء على 
نفقته ومن خلال محامي يختاره بشرط 
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لطلقكء عطا عانامدتل 0 أدعاصمء ما وعطوابب 
عطا صا و08تلعء10م عط أعنلصمه لزهمر )از 
أعع زطاناد لعو لع1! اممعلم] عط 04 عصقم 
8 الإإاموط تم 1)لممرعلج1 عط نع 
0 12101060 05]15© '(211 ]282325 لع1ناء56 

35021201ة1 5)ا 


كل ]0 ععمعآء12 (ع) 


عنلقط الهطد نإنجدط لع تمسميعلم]1 عط (1) 
06118210 عط أمم أناط رخطع عطا 
/ا0ة ادع 11! ممه لسعاعل بأوعاترمه 6 
95 058 أللاذ رلملاعة ,تقاء 
05 لمعع©2116 لإأقدم لعلط) لإمة انط 
ها لأأكهم (أعناذ أكملدعج لعئلرءووج 
لع12ع1 ,010؟] عملا لتاوع؟ ,01 أععموعر 
101 1026165 /لهة أن أناه عمأكتضة 01 0 
عط ها لعلالقمء 5[ )ذل طعنطبب 
كتعغطا ممه ععلسسعععط لع لتمسعلما 
65 321 ك5أو5مه عغ1ط9ئ2مؤ5وع1 
عطا لإط 0ع تممعلمز عط [لأقطة 


عطا 11 الإمروط ‏ معمزلؤ 14م مرعلس1 
لإأزوم 18 1101 
15 خ مالك م1 ك5ععلع1امماعج 
عط لإآتممعلم © صملادعناطه 


أ0 أععموع؟ صذز لع1] أممعلم أ ممدرعم 
لا لع501/10م أمعاءاء [آدة عط 0غ 5و1 
عط ,21-2 1111م عط 
ع6 القطد الإلبوط عصسإالؤ) لتمصعلم]1 
255101 10 .1011]م0 1]5 غد ,لعلأمء 
طعناذ 01 ععمعأعل عط امعاممء لدرح 
68 05 ]آلا ,لملاعة بلزلواء 


أن يعطي إخطارا على الفور بنيته 
القيام ‏ بذلك: الدى. الطرف المستحق 
للتعويضء» ويعوض الطرف المستحق 
للتعويض عن النفقات واللمصروفات 
المعقولة التي تكبدها الطرف المستحق 
للتعويض قبل مباشرة الطرف المطالب 
بالتعويض لدفاعه. ولا يحق للمرف 
المطالب التعويض تسوية أية مطالبة 
أو دعوى أو قضية أو إجراء أو 
التوصل لحل وسط بشأنها دون موافقة 
كتابية مسبقة من المصطضرف المستحق 
للتعويض الا إذا قدم الطرف المطالب 
بالتعويض تأمينا إلى الطرف المستحق 
المستحق للتعويض بشكل معقول 
لتأمين الخسارة التي سيتم التعويض 
عنها بموجب هذا العقد بالقدر الذي 
يقتضيه الحل الوسط أو التسوية. 


(") اذا مارس الطرف المطالب بالتعويض 


حقوقه بموجب المادة 5-5١‏ (د) 
أعلاه. لا يحق للصرف المستحق 
للتعويض تسوية أية مطالبة أو دعوى 
أو قضية أو اجراء أو التوصل لحل 
وسط بشأنها دون موافقة كتابية مسبقة 
من الطرف المطالب بالتعويض والتي 
لا يحجبها أو يؤخرها عنه دون مبرر 
معقول. 


5( إذا مارس الطرف المطالب بالتعويض 
حقوقه بموجب المادة 5-5١‏ (د) 
أعلاه. يحق للطرف المستحق 
للتعويض رغم ذلك تعيين محامي 
خاص به. ويشارك هذا المحامي في 
الدعوى ولكن يتحمل الطرف المستحق 
للتعويض أتعاب ومصاريف ذلك 


المبحث الثالث: عقد البوت 514١/‏ 


200 0115 1125 نطق 1 
40 ع75عملاء ا[ ]2 1182)1005[طه 
ع012ط 5][ 01 أع05نامه لاع نامطا 
]0 ع20]16 أممرم]م د5علازع )1 لع10110م 
عط)ا ©ه) ه5 هل مإ مصلامعامز ذال 
دوعكاناط مراع لصه بموط لع1] تمصعلمآ 
عطا) ,10 لإموط لىع لممعلم] عط 
65 300 056 63500216 
لانو لع1 1 لممعلم] عط لاط لعسصباعما 
عط لاط 1092م ظلناوكة عط) مغ رملرم 
طعند 01 بإعموط ‏ عمائ)تمدمعلم]آ 
2310 ع10الز 1 تممعلم! عط .ععمعاعل 
:0 ع1غاء5 0) لع1ألامء عط أمم [الأهطاد 
261101 بلقتقاء /[20 عكللالم 1م كلمء 
عطا أنامط )انط علالععءء0:م 08 أأناد 
عط 01 غاقع005© عامط مالم 
عطا) و5وع[من لإأموط لع]1!أممعلم]آ 
تأعناد 5ع01010ىم لإأمو ع نالا] [مصمعل12 
لإحنوط لع امدمعلم] عط ه) لإالرباععة5 
لاط لع 1باوع؟ /ااطهممكدعء عط الهطة 5ج 
رع؟ناعة5 0 لإأجوط 1140 [مديعلم] عط 
1امممعلم عط هم) وو10[ عطا) 
50 العاكاع عطا 0) ععلمبعمعط 

1ع 01 101150 ملم 


كقط لامو عمالز 1[ مريعلم1] عط) ]1 
عاعلانةث ععلمقن كاطعكر ذا( لعذاعمعىء 
165110 عط .عل/امط3 (0) 21-2 
عا))ء5 م) لعأأتاقع عط أمم لالقطد بليوط 
]ع2 التلداء لاقة ع10115م لامك 01 
10م عط أنام ]1 ع108ل0عءع10م 01 أألاد 
8لا امممعلم! عطا أ0 أمعكمم معام 
ع6 امم القطة اأمعوممء طعتطمد) روط 
.(لعنزاداعل عه لاعططاانت لاأطهمم5مع1دنا 


(0) 


5 لإ11ن”1 ملألا أمممعلم] عطا 11 (111) 


(ل) 21-2 عاعنهمخ ععلمن قاطعكء 5ئاا 
اعوط لم1 أممعلم] عطا معطا ,عامطج 
ماأاطعق عط عبتقط ودعاعطرعلاعم القطد 
طعند لمد أعؤضنامء لاه 15 لإمأمممع 
طعنادى هآ عأمم هدم لاحم أعكمنمء 
أن وعذدءم<ء لصد 5عع1 عط ألاط بمملاعج 
عط غة عط القطد اعذمنامء طعناك 


8 الفصل السادس: عقد الامتياز 


5ه لع 1 أمتوعلم] طاعناد أه عومعمعىرء 


المحامىء إن وجدتء الا فى الحالات 
9 3 .0111655 ,201160 35 3210 تاعطاند 


المستحق للتعويض وأخطر على 
وجه التحديد الطرف المطالب 
التعويض بأي مما يلي: 

(أ) أن ثمة دفوع خاصة في متناول 
يده تختلف عن أو تشكل إضافة 
إلى تلك التي في متناول يد 
الطرف المطالب التعويض. 


القضية أو الإجراء ينطوي على 
جوهري عليه يتجاوز نطاق هذا 
العقد. 


لعءلناعممه لالطفموكوة: عنهط 
عط 0110مم لإالدء 3 زععمة لمهة 
عطاكء لإأموط عن ذلز؟ امررعل110 


عأأععم5 ع6 لإهمر عرعط) أهطا .0 
اذ ه60 علطدائه/اج2 و5عممعاعل0 
07 1010 الترعرع !لل عبج طاعتطبت 
عاطة ازهاج عذمط مغ 21م115ل0ج 
2 ممالا ؟امصمعلم]1 عط 0غ 
01 


أأنا5 ,30]1008 ,لعلقاء لاأعيرد أقطا) .5 
0 5ع0[0لال1ز علللءعع10م ,0ه 
علقم 2 علنوط لانم 
ل 01من ‏ أعمللع ‏ عورعلن 
ولط) 01 عممء5 عط) ألرملاعط 
ع1 مر 


التالية: 
)١‏ إذا أجزنز الضرف المطالب ع0256ا0© 02 أمعمرلإه[ممة عط) (1) 
بالتعويض كتابة بتعيين المحامي؛ مععط خلنا امتهم ليد ا6 
عطا لاط 2/0 م1 0ع0512ط)ناج 
05 :لأسو ع لمألل تمطرعل120 
(١‏ إذا ١‏ ستنتج الطرف المستحق القطو لوط 660 تأممعلم1 عط (2) 
للكقويكن ‏ بشكل: معفقول أن ل لءلناعهمء لاأطهمو5مع 1‏ عباوط 
تخا ف المصا الطرة 01 أعأاكدمء معط /زهحم عرعطا أقطا 
رب في كج 11 اع بتاع ما 101616 
المطالب بالتعويض والطرف عط لمد لإموط ع دايا مطعلس] 
المستحق للتعويض في عملية ءظ) صر لإلموط ‏ 460ل مصعلم]آ 
الدفاع فى مواجهة هذه الدعوى؛ لأعراد كه ععمعاعل عط 01 أعنالامء 
1 07 :261101 
") إذا لم يعين الطرف المطالب هط لإأتدط ممأل تممعلم1 عط (3) 
تعه لض , ف حقدقة الأ لعلاماممهة عامط أاع12 5ه[ أمم 
١‏ 9 0 كل 0 5-0 0 امع ل معمع 10 
00 3 : عطا 0 لإ7ماع52)1512 'الطهنره50م16 
المستحق للتعويض ليتولى الدقاع ووررووج مغ برزعوط لع( تممعلم1 
في مواجهة هذه الدعوى وتم 2800 ممنلاعة طعيد ؤه عءمعقعل عط 
إخطاره بذلك من قبل الطرف لاط 20015560 50 مععط عباقط القطة 
المستحق للتفور يض ؛ 07 الإأمو لم5 لمصمعلمس] عط 
:) إذا استنتج بشكل معقول الطرف الفط بإاعدط 360 تممرعلم1 عط (4) 


المبحث الثالث: عقد البوت 539 


ولكن في حالة تطبيق البنود الفرعية (") أو 
(؟) أو (؛) من المادة 5-5١‏ (5)ء يحق 
الدفا ع في مواجهة هذه المطالبة أو الدعوى أو 
القضية أو الإجراء نيابة عن الطرف المستحق 
للتعويض وتشكل الأتعاب والنفقات المعقولة 


”-١‏ الإعلانات على موقع المشروع 


لا يجوز للممنوح له الامتياز أن يضع أو يسمح 
بأي شكل من ااعلانات التجارية, أو العرض» 
أو اللوحات الإعلانية في أي مكان على موقع 
المشروع اذا كان ذلك الإعلان أو العرض أو 
اللوحة الإعلانية له أشر على سلامة 
المستخدمين لمرفق المشروع في أثناء القيادة. 
ولكن لا تنطبق هذه المادة الفرعية في أماكن 
الاستراحات الأخرى في موقع المشروع. 


-"١‏ : القاتون المعمول به والاختصاص 


يُؤوّل هذا العقد ويفسر وفق قوانين الهند 
ويخضع لهاء وتكون محكمة نيودلهي بالهند هي 
المختصة بالنظر في المسائل التي تنشأ عن أو 
تتعلق بهذا العقد. 


١-ه‏ التنازل 


الطرف الأخر في تنفيذ والالتزام بأي حكم 
في هذا العقد أو أية التزامات بموجبه: 


01 (3) ,(2) 5علء1:ة-طناد ]1 أقطا لعل [1نتمرط 
عط لاقطد (11) (عء) 21-2 عاعنهرث آه (4) 
لع ؟أمدصعلص]آ عط عه؟ أعدصنامء ,عاطمء 1آممد 
عطا أعع1ل ما اطع عغطا عبط لأأقطد ليوط 
01 ]1نا5 ,1082]ع3 ملقلداء طعناد 01 عممعاعل 
ل المع لس] عط كه القطعط مه عمتلععء1:0م 
لمة 5عه1 ع16ط2ممكدعء: عطا لمة بليوط 
للقطة أع75نامهء طعيد 01 5امعمرعئ5 نطولل 
65 0565 ين لوعع1 عالألأكممء 

لامعا 


اعء[2:0 عط8ط) 2ه ع12زذ4075)1 21-3 
ع5 

ته علد قع20ن امم القطد عتتهدممزوو5ء000) عط 
20171151 [12أء0111» 01 ل02؟! [0ة االممعم 
عطا نه ععدام لامه )2 عمالعدمط عه ب/زدأم5ال 
:0 لإوامكلل ,ع0أذلمء 301 طعناد ١)‏ عاأزذ امع زمعط 
01 15ع5نا ]0 لإأع531 عطا اعع311 ااقطذ عمالعومط 
0/10 بع مالااعل عاتطت باتائعوط أععزموط عطا 
لاأممة غمم اأهطة عاعلاعة-طباد كتلط أهقط) ,رع برع مط 

.زد اعع زمعط عط نه 5دع2ة أوع, عط متطائية 


220 27رطآ 2071111115) 21-4 
ع1 اال 

20 لعنضاكممء عط أأقطد المعمععئوم ؤ5لط1 
لملعصع نامع 300 طأانة ععمقل7مععة ها لعاع معام 
بجعلا غ2 كاعناه0) عط 300 3ألم] أه ذننقا عط نإ 
الج ععناه وملاء1لكاتناز عباط اأقطد المآ ,أطاعنا 
ولط مغ ع28)داع؟ ع0 01 أناه 08أ5كج 5ع]]3م 
مر 


21-5 1211 


لامة 06 بإأموط #عطالء بإ 2011/3116 
عطا مذ ناموط ععطاه عط /إ6 اانواع0 
01 ع0تمممكلقعم لقة ععمةنتزعوطه0 
5 08 05 101/15101م /320 
العماععمعث ولط علدنا 


٠‏ الفصل السادس: عقد الامتياز 


)١(‏ لا يعد تنازلا أو يُؤول على أنه تنازل 
عن أي تقصير آخر أو لاحق له أو عن 
أية أحكام أو التزامات بموجب هذا 
العقد؛ 


قبل ممتل قانوني مفسوض تفويضا 
صحيحا من ذلك الطرف؛ 


(؟) لا يؤثر على صحة أو نفاذ هذا العقد 


(ب) لا يعامل أو يعتبر عدم تمسك أي طرف 
في أية مناسبة بتنفيذ بنود. وشروط؛ وأحكام 
أو مهلة يمنحها ني من الطرفين إلى 
الطرف الآخر تنازلا عن ذلك الخرق أو 
قبولا لآي تغير أو تخليا عن أي حق من 
هذا القبيل بموجب هذا العقد. 


5-١‏ سريان العقد بعد فسخه 

لا يعفي فسخ هذا العقد: (أ) 'الممنوح له 
الامتياز" أو "الحكومة" من أية التزامات بموجب 
هذا العقد تظل سارية؛ صراحة أو ضمنا. بعد 
فسخه. (ب) أي طرف من أية التزامات أو 
مسئوليات عن أية خسارة أو ضرر لحق 
بالطرف الأخر بسبب أو نتيجة لعمل أو 
الامتناع عن عمل من ذلك الطرف قبل سريان 
دلك الفسخ أو نتيجة له. ما لم يرد فيه نص 
آخر خلافا لذلك في هذا العقد يقيد صراحة 
مسئولية أي من الطرفين. 


لعلتأقطق عط 08 عأووعم0 ]20 القطة (1) 
0 #عطأه لإصة 01 2ع/له/ا 3 25 
01 01 6)مع1765 أاللداعل أامعناوء165ا5 
15 0611 01 1201/151085م رعط0 
:اع لطعع2ع ذث قلطا 7ع120ا 
15 )! د5ع01نا علالاعع1]ع عط غ230 الهطة (11) 
لاآنال 2 نا6 لعاناععكاء 220 1108لا ما 
طعناذ 01 أ أرمعد5ع17مع1 0ع50117نا 
20 روط 
0 1101لا عط اأعع 311 أمم0 القطد (11) 
الاعمرعع2عث خلطا 01 '[ا ا أطمعع 101ل 
3/2211 ا 
0 روط ععطازع باط عسسانهة؟ عط ععطازعلح (ط) 
ع5 01م 251017عع0 لاه 011 أذزكل 
00115 ,ولالعا عط 01 عع ملكتم لمعم 
05 العلمععرعث ذأطا 01 5د201/1510م لل 
01 1516 غ20 عع تتاعتعغطا مملادع أأطه لاح 
لإموط 2 لاط لعاأمورع ععمعع ألما ععطاه 
0 لعتدعن عط أأقطو بموط عوعطزه عط 10 
عه طعوعوط طعياد 1ه علاتوت 5ه لعمرععل 
عط) 01 2512]105/ا لإمة 01 ععررمامء200 
اطع طعناذ امه 01 المعصرطولنومتاعم 
عل الاعرعرا 


11721 ناك 21-6 

القطذ (2) امعسمعععع م خنطا 01 0261023 ام 1" 
001 ع0 عتتقمملأووععم0) عط علتأعتاء: امم 
علطتا ععلصنعععط كمملغمعتاطه لامه ]0 
ا 1162]105م20ز لاط 08 لإأووعامعرء 
كه أمعءع»<ء (6) 350 ,1أمعجعط 22102 لم 1 
01 10115101م ةق م1 لع100/10م ع واتمعطاه 
عط) علمتاتطا! لاأووع1مناء امعمرععروم لطا 
علاع1اع أمم لالقطد ,لإأموط ععطناء آأ0 لإزتازطةا 
017 05115211085 لصح 01 بإموط ععطززع 
تعطأه عط ما ععقصدل عه 55هم1 عه دعن زطة1! 
05 20]5 لإ 2211560 05 01 )011 2215128 لإأتوط 
عط) 0غ 2101م لإأموط طأعتاو 01 5لنأوذاتزه 
01 72]108لصعء 1 عيدو 01 ذوعمع للاعم]]ء 
1610 لأعناد ]0 أناه ع رزوتلقة 


7-١‏ التعديلات 
يشكل هذا العقد وملاحقه معا بيانا كاملا 
وشاملا لبنود هذا العقد بين الطرفين بخصوص 
موضوعه؛ ولا يكون أي تعديل في نصه أو 
مضمونه صحيحا أو ساريا ما لم يوافق عليه 

الطرفان ويثبت بالكتابة. 


6-5 الإخطارات 
+ اديرد يماض آخر خلافا لذلك. جميع 
حك لارات التي ترسل بموجب هذا العقد بما 
في القاعلى تيل المتال 8 الحفين كطبار 
00 ل عن بند أو خرق أي بند في هذا العقد 
وفسخه يجب أن تكون كتابية وتسلم باليد أو 
بواسطة شركة دولية معترف بها لتوصيل 
البريد. أو بالبريد العاديء أو الفاكسء وتسلم أو 
ترسل إلى الطرفين؛ كل على عنوانه الموضح 
ادناه: 


الاخطارات الموملة الى حكومة الهند: 


ا ا ا ا ا ا ا 01 يا الا ل ا ا ا ل ل ل يي ل يي يا 


رقم الفاكس: ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


أ ع جيه فاه لوقي 6 واد ها شه 2 و هاه كن عه ها و الوا ا 5-6 


غ هاه ع ع كه ووه قي “قرع قاع ع اوم وله ل #ااعة ايه ريه مهاه ابه و 6 908 


المبحث التالث: عقد البوت "57١‏ 
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5 لع5 عطا 2320 العمرعع عم كاطآ 
لصة عاعأمصمء 2 عأنأتاكممء ععطاعع0) 
01 5لطرعا عطا 01 العلرع 2د عل أوتااععرء 
15م عطا رعع لاع امعمرععرعوم علا 
50 لصة 6معتعط اععرزطند عطا مه 
ماأع5ع27 20011122105 01 ألعصملسمعطمة 
5 علالاعع1؟ء لمة 790110 ءعط القطد 
مأعععط كعنموظ عط [لج لاط ها لعع2ع38 
116 12 لعع7ع10لاء 220 


21-8 5 

ع6 ها ع16)مم ,ل0عغ2اد عواللارعطاه و5و5ع1ملآ 
لع المعمعععوم ولطا عع20نا رعلااع 
01 أعلالون 01 م2016 2 ما لعاأتصسلا أمم غنط 
و”طا 01 طوع) لإمة 01 طعوعءط ,لع لمج 
قلطا 01 22102 1لمع) لقت العلاععرعم 
القطد لصة عمكاءنت ماعط اأقطة بأمعممرعععع م 
لامع معت الع اتاعل لصعقط لإط مومعلاع ءا 
عه «عاع) ,التق ,عنام [همه210 عاضا 
عه لعن ا أاعل 220 017 1أوكتلصخصهةه) ع1 للراوعة] 
عتعطا غ2 و5علموط عط) ه) لع)]]1لكصهةم) 
نتاواعط6 طاكه] اعد وعووع2007 ع نالأععم د15 


23 01 اللعلسطاقء 01 1110 


اح ع ع ا ا ا اي ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 1 01101 ا لل ا لل د لل ل ل نا 


اح ح ح ‏ اي ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1ل ا ل للا لل لل 0 


ع1 لفطو زووع0022) عطا 0 11 


,1ماع0116آ ع رأع8 1/1302 ع1 


ا ها هه هأ مده افعو واحه وله واه لوالو نع واو ها و8« #4 8ه « عرهرء 988 »و 


وهاه لها لوده اعم عا قاع عقف و ء واج ها هاه وده هد لواف ع . 


أو العنوان» أو رقم التلكس» أو رقم الفاكس 
الآخر من وقت إلى أخرء وتعتبر الإخظارات 
قد أعطيت أو سلمت: )١(‏ في حالة التبليغات 
التي يتم إعطائها بخطابء عندما يسلم باليدء أو 
بها أو بالبريد (المسجل بعلم وصول) على ذلك 
العنوان؛ (؟) في حالة التبليغات التي يتم 
الفاكس الذي سبق الإخطار به4. 


4-١‏ إتقاص العقّد 

إذا كان أو أصبح أي حكم من أحكام هذا العقد 
لأي سبب من الأسباب غير صحيح أو غير 
قانوني أو غير واجب النفاذ أو قضت محكمة 
مختصة أو جهة أخرى بعدم صحته أو قانونيته 
أو نفاذه» لا تتأثر صحة أو قانونية أو نفاذ باقى 
الأحكام الأخرى بأي حال من الأحوال» 
ويتفاوض الطرفان بنية سليمة بغرض الاتفاق 
على حكم أو أكثر يستعاض به عن تلك الأحكام 
غير الصحيحة أو غير النافذة أو غير القانونية؛ 
في أقرب وقت ممكن عمليا. ومع ذلك. لا 
يخضع تعذر الاتفاق على أي من تلك الأحكام 
لأحكام تسوية النزاع في هذا العقد أو غيرها. 


١١-١‏ العلاقة بين الطرفين ليست علاقة 
شراكة 

ما من شيء في هذا العقد يجب أن يُوْوَل أو 

يفسر على انه ينشئ شراكة بين الطرفين. ولا 


01 ,10661لام كاع1[ع) ر,ووع3001 طعنو ,0 
لإأنال ع6 لزإقم كة #عطصسينه عالمسلوعة 
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لإأقعم10م لعا لصتدمصدن معطب ,عالصساوعج] 
07 7عطلللام «اعاع) طعندو مغ لعووع:200 

نار ع اللساوعة] 


“االأطوعع56 21-9 

لاة #علاعأقطلا 3501ع1 لإمة 40 6[ 
0 15 ]7عمرعع2عهة كلطا 0 تمأوألام0م 
01 المعع ١‏ 111 5ط 
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لاما عط 0) لإالله)معصسضاكصة. يعطاه 
.721101 غطا ,عاطوعء:0 1 معمن عه لوعع لاا 
عط 06 /إالاتطهعء مكرمع عه بززلووء! 
عط )امم القطذد 05م10ؤ1لا0:م 28 تفصع 
5 عط 250 ,1 لم لإمة هذ لعاعع ]1ج 
الاع1لا 2 طأالد طالد؟ لممع دز ععممععم لبس 
5 10016 01 0116 01منا 28رأع3816 10 
تأعنك 1078 لعانانوطندو ع6 لزهم طعتطبن 
أهعء111 عه عأاطوعع10معمصن ‏ .صلألواضا 
عاطدعناعههم 15 5ه لإلتوعم 25 ,ؤدمأكزلا60ئم 
طأنناة /ا2ة 0منا ععم28 0) عتناائه؟ لعل أ رمرط 
0 اععرزطند عط )مم [أاأقطذد 101151075م 
العممععمعث خلطا 'مع20ا ممأ لودع عانامولل 
01115 01 


ملطكعد)» ”1 30 21-10 


القطد امعسمسععءعة خنطا مذ لعمتمادمء عمنتطاملح 
2 18لأنااتأكممه 25 لعاعومرعامز رون لعلسماودمء عط 
تعطااعا! .كعنموط عط معوسععط ملتطومعماموم 


المبحث الثالث: عقد البوت 71757 


يمتلك أي طرف صلاحية لإلزام الطرف الآخر 
بأي شكل من الأشكال. 


١١-5‏ اللغة 
جميع الإخطارات التي يلزم تقديمها بموجب 
هذا العقد وجميع التبليغات» والمستندات» 
والإجراءات التي تتصل بهذا العقد بأي شكل 
من الأشكال يجب أن تكون كتابية وباللغسة 

الإنجليزية. 


١1-9‏ استبعاد الضمانات غير الصريحة 


يستبعد هذا العقد صراحة أي ضمانء أو شرط» 
أو تعهد آخر يقتضيه القانون أو العرف أو 
بخلاف ذلك ينشأ عن أي عقد آخر بين الطرفين 
أو أي إقرار من أي طرف لا يرد في عفد 
قانوني ملزم محرر من الطرفين. 


١9-5‏ نسخ العقد 
منها عند تحريرها وإرسالها نسخة أصلية لهذا 
العقد. 


كل طرف ذ نسخته في التاريخ ١‏ لمبير في صدره. 


وقع وختم وسلم. 


عط لمنتط م لإاأرمطاياة لام عبلقط الفط لإلموط 
.اع لاع2]50 طلا 2502211 لإمة مأععطاه 
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عو نازع ]0 عه لزماذنكء لاط ,0 /0ذ! غ2 لع لامتكا 
معوساعط امعمععمع3 رعطأه لامج 01 أناه0 2115108 
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21-13 0121215 

وبدا مذ لعاناعععء عط لإهتم الع مزعع رع له ولط 1 
معطس طعنطسط 1ه طعدء ,كأمدم7ع]صلامء 
عالللأوطه القطد لععع لاتاعل لصة لعاناعععرءع 
لك انرا ايك ليان 


مقط دعوم بعغط) #معرعطنا 1/1055 0[ 


قلط لعءزاء0 250 ع6 
عبروطة )25 عاهل عطا 01 25 أاعماء2816 
ارحناوفا 


لععء 77 زاعل لمج لم1قع؟5 ,لع2م8 51ت 


الخاتمه 578 


استعرضنا في هذا الكتاب مفهوم العقود الإدارية وطبيعتها وخصائصها وأنواعها. وفي 
البداية ركزنا على إعطاء خلفية عن القانون الإداري من حيث نشأته ومفهومه وخصائصه 
باعتباره القانون الذي يحكم العقود الإدارية» ثم قدمنا شرحا مفصلا لمفهوم العقد الإداري وطرق 
إبرامه وفقا للوائح والقوانين المعمول بها. ولما كان العقد الإداري يتعلق بمجموعة من الوثائق 
والنماذج التي يطلق عليها كراسة الشروط والموصفات, ألقينا الضوء على هذه الوثائق» وعرضنا 
نماذجٍ لها باللغتين العربية والانجليزية. وقد ركز البحث على ثلاثة أنواع رئيسية من العقود 
الإدارية؛ هي عقد الإنشاءات والأشغال العامة؛ وعقد التوريدء وعقد الامتيازء مع عرض نماذج 
باللغتين العربية والإنجليزية للشروط العامة لكل نوع. ولأن العقد الإداري يتضمن أحيانا إسناد 
أعمال إلى مقاولين من الباطن. روعي تخصيص مبحث لعقد المقاولة من الباطن؛ مع عرض 
نموذج له باللغتين العربية والإنجليزية. 


وقد أضيف إلى هذا الكتاب في طبعته الرابعة مبحث عن عقد البوت باعتباره من 
الأشكال الحديثة نسبيا للعقود الإدارية» وأدرج نموذج لعقد البوت باللغتين العربية والإنجليزية. 


وقد روعي في هذه الدراسة تغطية جانبين رئيسيين للموضوع؛ الأولء إعطاء خلفية لكل 
نوع من العقود التي تتناولها الدراسة مع شرح خصائصه الرئيسة والمصطلحات التي ترد فيه 
باللغتين العربية والإنجليزية لأنه بدون إعطاء هذه الخلفية سيتعذر على القارئ العادي؛ بل وربما 
المتخنصص. فيم الكثير من مضامينه؛ والثاني. عرض نماذج فعلية باللغتين العربية والإنجليزية 
لوثائق العقد والنماذج المرافقة له. 


وبعد. يحق لنا أن نتساءل: هل حقق هذا الكتاب هدفه؟ ولكي نكون منصفين ينبغي أن 
نفرر أننا لم نكن نهدف من وراء هذا الكتاب إلى تقديم تغطية شاملة لكل أنواع العقود الإدارية 
لأن العقود الإدارية قد تشعبتء وبرزت أنواع حديثة كثيرة منها لم تكن معروفة من قبل؛ ومن 
الصعب حصرها كلها في كتاب واحد وتقديم نماذج باللغتين العربية والإنجليزية لها كلها. بل لا 
نبالغ إذا قلنا إن من الصعب تغطية نوع واحد من العقود الإدارية تغطية شاملة في كتاب واحد 
سواء كان هذا العقد عقد امتياز. أو عقد أشغال عامة؛ء أو عقد توريدء أو غيرها. ومن ثمء كان 
هدفنا من البداية التركيز على الخحصائص العامة المشتركة» وعرضص النماذج المتداولة, 
واستعراض المصطلحات الشائعة في كل نوع من أنواع العقود الإدارية. 


ونرجو أن نكون قد وفقنا في ذلك 3203 
المؤلف 
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قائمة المراجع 
أولا- المراجع العربية 


م الجمال» أحمد عيد القادر. 
القانون الإداري المصرب والمقارن من الوجهة الفقهية والتطبيقية والجزائية. - 
القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. .١988‏ 


- حلمي ؛ محمود. 
العقد الإداري. ب القاهرة: دار الفكر العربي. ع /ا ١9‏ 


د الشرقاوي. سعاد. 
العقود الإدارية. ‏ القاهرة: دار النهضة العربية.» .١432©‏ 


احا الشريف. عريزه. 
القانون الإداري: الأموال العامة - العقود الإدارية» الوظيفة العامة. القاهرة: 


دار النهضة العربية؛» .١937‏ 


- الطماوي. سليمان محمد . 
الأسس العامة للعقود الإدارية - دراسة مقارنة. ‏ الطبعة الرابعة» القاهرة: جامعة 
عين شمسر 1585. 


الوجيز في القانون الإداري» دراسة مقارنة. - القاهرة: دار الفكر العربي» 
.١1555‏ 


- العطار. فؤاد. 
مبادئ القانون الإداريء دراسة مقارنة لأصول النظام الإداري وتنظيم الإدارة 
العامة ونشاطها ومدى تطبيقاتها في القانون الوضعي. - القاهرة: دار النهضة 
العربية. ٠/ا9١.‏ 


- القصبيء السيد عبد الفتاح. 
عقود ومواصفات الأعمال الإنشائية. ‏ القاهرة: دار الكتب العلمية للنشر 


والتوزيعء؛ ١‏ : لطبعة الثانية» ه00 .١‏ 


- المتولي»؛ مجدي. 1 | 
التعليق على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 814 ليده 6 في ضوء 


,م قائمة المراجع 


> بدر اناء محمد. 
دران 
النظام القانوني لمشروعات البوت» ورقة مقدمة إلى مؤتمر مشروعات البوت. س 
القاهرة: 4-1 أكتوبر .١91951/‏ 


3-8 مالطي» حسين. 
وثائق. ‏ الكويت: /ا/91١‏ . 


- محمود. محمد ماجد 
دور القواعد الدولية الحديثئة في المناقصات والمزايدات في الدول النامية. ‏ 
القاهرة: دار النهضة العربية. .١5951/‏ 


- منصور. مصطفى منصور . 
المدخل للعلوم القانونية؛ الجزء الأول: نظرية القانون. - القاهرة: مكتبة سيد عبد 
الله وهبه. 5 


- نصار. جابر حاد. 
اليونسترال). - القاهرة: دار النهضة العربية: الطبعة الثانيق .".٠*‏ 


قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 84 لسنة :١45‏ المشاكل العملية والحلول 
القانونية. القاهرة: دار النهضة العربية؛ * ”ل 
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.1377 عبناة«اعتسصتصلة4 لمة لمسمتاننعده0 'عملتلائط 11000 
8 .انآ أاء :11 يل اأعع ناك :02000 ا] 


بج اقائمة المراجم 


- 54550011 ٠ 
معط 2[1ه10 1 2سععاه! 67 ل0ععسمسة1 كاعء[0 عده؟ عم1ل1]10‎ 
4 رلع تنآ لإلمدمطزهن) ققتطذ1اطباظ عع1ه0) :كأانآ ,نأمط -.ععاعمعع‎ 
02ظ]1‎ 


1010ل ,51101821 - 
-.5ع©771ع5 01 عكوطعسسنظ *0؟ ع[م06طاء00[1) أعوضاده) عط 
7 ,001111215) 51216 01 اأعمناه0ن) عط ]1 :رماع م لرء.] 


1 .هآ 8810 ,531141111 - 
عطا 0 ع5ل1آ عتلطس عط1 :زتسمصمعء5 لمعتتامط بوعل عط 
الاع]1 01 0121011م002) عأوع ص0 ارول بتاعل8 -.“زماعع5 عأوجلعط 

2201 3 


222271 .2) 211111125 طللى .0.5 .10 لامالا - 
.7 الث لإط .لع 91 -. مآ ع157)ق"«اكتستسلة4 لصه لمدسمتان ا تاكده©) 
7 .ولع ناآ 010100 1082021 :2002م.آ ,/زء82201 


ثالثا - تقارير ومواقع على الانترنت 


ل1216102610 ذه صمأوى اسمن اللا ,لمتعدع)-لإمماءيعء5 عط غ0 أرممعع ٠‏ 
87 لإ1819 12-30 بفمصعرزلا ,ممزووءة ‏ 30 ,لإاهم1 1206 
.6 #عطترععع12 18 ,1.لله/011.9/438/م 


وكاتعزن”1 (180001) كع ]دم ه11 عأورعم0 م0 ل[زن8 ٠‏ 
لسخط. 501 /زاعع/اعة. مذ أن ممعم . توا نمااط 


قائمة المحتويات 


- تقديم الطبعة الأولى بقلم أ. د./ محمد المير غنى 
ت تقذيم "الطبيعة الانية 
> تقديم الطبعة الخالئة 
- تقديم الطبعة الرابعة 
- تمهيد وتقسيم 


الفصل الأول 
طبيعة وتطور القانون الإداري 
- تصنيف القوانين 00 
- تعريف القانون الإداري لوقه رون ع ماف وو ع واه افده واه م وظاء عه مأو ور هده هاء ا نوع ومو هاما 


- وظائف وخصائص القانون الإداري 
- مصادر القانون الإداري 


الفصل الثاني 
عناصر العقد الإداري 


> المبحث الأول : مفهوم وطبيعة العقد الإداري 00 
- السمات المميزة للعقد الإداري معنا توس فر لقال تام أو و21 ال 81 ده 
- أركان العقد الإداري وشروط صحته تسوه انس مح مقو لامو ا 


- أنواع العقود الإدارية ة مه لجملة اوأع طاو ا ملم لق لع عور عام لق 


> المبحث الثاني: طريقة إبرام العقد الإداري امول لطن ما انعا الوا 
المطلب الأول: خصائص عملية اختيار المتعاقد 0000011 
المطلب الثاني : أساليب اختيار المتعاقد 00 

أو لا- التعاقد بطريق المناقصة ااا 0 

ثانيا- التعاقد بطريق الممارسة اف شا و 1 1 

ثالذا - التعاقد بطريق الاتفاق المباشر 5151 


> المبحث الثالث: إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة العامة 20700 


اوفقوو دفو ف ميم نموم وول ووووروووهة 
ا ا ل ا ل ل لل 0 
ل ب ب ا ا ا ل شح 01701 

0 ا ا ا 00 


اا 00 ا ل لش 00 


#عمعو فق قفو ومو و وم وفوف ووو و ةل ووو ود ووم دولنود ووو 


اوفقو وو ا ووم م لمعم عو ووو ووو وام ووو دوو ووووو و 


- علاقة القانون الإداري بالقوانين الآخري 0 21 


5١ 


ذا 


أولا- الإجراءات التمهيدية السابقة على طرح المناقفصة ال ا ا ب 7 لاه 

ثانيا- طرح المناقصة ا اا 000100 ات 

-١‏ الإعلان عن المناقصة 001010 ا 

"- بيانات الدعوة للمناقصة اال لم لاف لام لالم وق ع اتاو 2 3117 

*- لغة الإعلان ان ا الج الل رقتو طم اح لم ا 

- الإعلان عن المناقصة: هل هو دعوة للتفاوض أم إيجاب؟ ا ا 

ثالثا- تقديم العطاءات وسحبها وتعديلها عاط و لووط ااال و انوا ا ا 

1 تقديم العطاءات ل ل سد لباه ب ا و اه اممو ا‎ -١ 

؟- سحب العطاءات سمه لالطو مه وخا عاد ا ا لفط م اماو 1 

"- تعديل العطاء اا ااا ااا ا 0 

رابعا- فحص العطاءات ناكا وات عاطق لاوج واس اله اوهو لو م 1 

1037 فحص المظاريف الفنية والبت فيها ع اوت لحاماة طرفم لبك لع ا و‎ - ١ 

؟ - فحص المظاريف المالية للعطاءات المقبولة فنيا ا ف" 

خامسا- البتء النهائي في العطاءات ا 0 0 

00 إجراءات البت اا‎ - ١ 

؟- التحفظات المصاحبة للعطاء ا و ولس ا م 11 

سادسا- نظام التقييم بالنقاط ا ا م ل ا أ 

سابعا- أسئلة واجابات م 6 اد ع قوط تاق كن اتدطا مون التي اماه و رقا 

> المبحث الرابع: قواعد المناقصات الدولية وفقا للقانون النموذجي لليونسترال 06 ا 

أولا- أسلوب الاشتراء وشروط استخدامها لام سق مل د او ا ا 81 

ثانيا- أساليب الشراء بطريق المناقصة كوو امططا ماك ال كطخ ا ا 9 

ثالثا - أساليب الشراء البديلة ا اا وما ا اط الا ل اي 514 

رابعا- المناقصة المحدودة مجك لوطه مه درل قا عا الكو الام لق وام م 9111 

خامسا- طلب عروض أسعار أو التعاقد مع مصدر واحد ام ا لخ 951 

> المبحث الخامس: التأهيل المسبق للمشروعات 1 [1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ ا 0 

- نموذج دعوة للتأهيل المسبق ال لطع ام مدر لماع نام الفا ةلا والناو ا اء طفن ا ا ع 

الفصل الثالث 
وثائق العقّد الإذاري 

> المبحث الأول : الشروط العامة للعقد الإدارى م ل 0 
هيد 1 اا 0 
أولا- الشروط العامة اللائحية اا اا ااا 0 
ثانيا- الشروط العامة لتنفيذ العقد الإداري ل ا لوخم وا مام ااال لال م وا ا 


ثالثا- نموذج للشروط اللائحية للعقد الإداري م رو ا 1011 


نل 
> المبحث الثاني: النماذج الملحقة بالعقد الإداري: 00 
١‏ - نموذج استمارة العطاء :601 قط 0 0 0 010010000 
- نموذج ) أ ( فمء مث مثو ةف من ةنمو موةءنر ةن ةةوية ةمرت ةنم وول ة ةن نو رو رن رو ل نالل لاني.. أ6١‏ 
- نموذج (ب) وفممومممعة ممم ممم روممة ةو مووي ةو ثث رن نيوو رومت ل رن ووم رمن م ل ا لل ل لل الا... للاه١‏ 
- نموذج (ج) فمموم هوم ممم ةم مو ممما ممم مم دام ممم مم ممم م ممم مهم ل مم ةن 0 ...168 
؟ - نماذج التأمينات 10131015 ©5966 وخ انان طم المي ار ومو ا ولاو االو لماح ون ماو و1 فقا 
أولا- أنواع التأمينات 0000 0 
-١‏ التأمين الإبتدائي المؤقت موا لدم وه لاع ألم وان رده لمك طاول اول 4 ب يوار “8ف 

* أسئلة واجابات 0[ 1[ 1 0 ا 
؟ - تأمين الدفعة المقدمة وا باولا زوه اج ووو وا كم اك ات ارا 

0 التأمين النهائي (تأمين التنفيذ) ا[ اا‎ -'٠ 
00 010 ثانيا- نماذج عملية‎ 
11 نموذج عام لخطاب ضمان بنكي طاو لخواه لأسو مسو ووو وام ولط لا م‎ ١ 

". نموذج التأمين الابتدائى ا 000 

أ- ضمان بنكي مك اقبطو لا الع الو جل أل عه لامأ لعا مهاه روما الل ل 11010 
ب - كفالة تامين العطاء مي اكد وو 0 الاي بدو و 405 واو 1011 

". تأمين الدفعة المقدمة (ضمان بنكي) للحماي ا ا لوقه مو 11 

؟ . التأمين النهائي للتنفيذ الول او ل م ا ا 111 
أ. ضمان بنكي للتنفيذ 001011 0 ااا 

ب . كفالة التنفيذ 0000 ا 0 ل ل 
58 خطاب ضمان (خاص باتفاقية التزام) عش 11 
". نماذج الإخطار بالترسية اام د الحو ا افا ود نوك لاومو و ال ا 
أ. نموذج ( 1 ): خطاب القبول اا 
نه نموذج (ب): أمر الإسناد مرا أو ا 1 م لح واس وو ا وا ع ا 11767 
ج. نموذج (ج): خطاب النوايا 0008 ااا 
؛. نموذج اتفاق العقد ... ا اال ااا ااا 

الفصل الرابع 
عقد الإنشاءات العامة 

> المبحث الأول : مفهوم وطبيعة عقد الإنشاءات العامة ا سس اا ا 
- تعريف عقد الإنشاءات العامة مما ا 1 عار ووه عه و وا واه كو اف وه امام لك م اا 
- شروط عقود مفاولات الأعمال (حسبما وردت في لائحة المناقصات) 00000 
- أنواع شركات مقاولات الأعمال الإنشائية اح لو واو امف م اح ل 011 
- أنواع عقود الأعمال الإنشائية ا الفيماه ا تسم فقا 1 ماقو مو ا 11415 
- مراحل تنفيذ عقد الإنشاءات الج ون موزخم اوس الم اال ا اي 11 
- حساب الكميات اماي أو سمط ارط لواف قا لط عطاك ادق لط لال لاو املا ال واوا للد بلج 571881 
- المغازي القانونية لعقود الإنشاءات الوطمد ا ا ع عا لع ف حك واف الاق لاا وما ا اي 11 


57 


> المبحث الثاني : وثائق عقد الإنشاءات العامة 1 
- نموذج | : الشروط العامة لعقد الإنشاءات العامة ااظاة وعد مل وتوم اله 200 
اتقو (ب): الشروط الخاصة لعقد الإنتشاءات العامة 211111111111099 


+( ج): عقد إنشاء طريق عام ا ا ا ا ا ا ا 00 
نموذجٍ (د) : عقد إنشاءات لتجديد مستشفى عام 000 


3 


الفصل الخامس 
عقد التوريد 


> المبحث الأول : مفهوم وخصائص عقد التوريد وض ا ا و ا 


- تعريف عقد التوريد قعقة اط عع له واه خط واه مت ولد الأ لا اه عالق وه افع روه اه العا و لقاع لاه وه 26866 
- شروط تنفيذ عقد التوريد (طبقا للائحة المناقصات) 0 


- اجراءات إبرام عقد التوريد ا و 
- البنود الرئيسية في عقد التوريد 0 


> المبحث الثانى : نماذج من عقود التوريد ا ا امو وااو 1 


- نموذج ( أ) : عقد توريد مواد ال ا ا 01 
- نموذج (ب) : عقد تصنيع وتوريد معدات اميأ ا ع موا ف هه معنا ا 6 1186 


- نموذج (ج): عقد توريد وتركيب وتشغيل مواد ومعدات لمصنع حكومي 


الفصل السادس 
عقد الامتياز 


> المبحث الثاني: نموذج اتفاقية امتياز للبحث عن البترول وإنتاجاء 


> المبحث الثالث: عقد البوت 


و67 م مم يمرم م ممم ماما لام وام م املو وما اماو امبو اموه 


> المبحث الأول : عقود الامتياز البترولية 0 
- تاريخ الامتيازات البترولية اع م2801 ا ووو م عاط فل ماله رلا طح الاي ولاه 


- أنواع عقود الامتيازات البترولية وس ا ات و ا 
.١‏ أتفاق الامتياز ماروا مولا لش ال و1 


وثثممثوقومهة 


عمفء. مم ثوةمه 


مقفوثمث ورم ووه 


وعفوثلموعقوقيه 


وع ل وريوق موه 


فوع فقوو ف ووه ووو م لماوع وم ووو لع وو و اودوع ووو وعم 


- النظام المتبع في مصر في عقود الامتياز البترولية لومي عه مود م للق امه طن لاط وال امي قا 
- البنود الرئيسية لعقود الامتياز البترولية المعاصرة ف ا ةلا ع ار ا 0 


ففم و قفومو اث هورم ع مم وو 


واوفاء م و و ف ووو لوو و عوووة ووو تيوه ع موي ةنهمو و ووو ةم ومران ها مره 


ده 


المطلب الأول: خصائص مشروعات البوت 801 0 0 0 0 00 
المطلب الثاني: نمودذج لعقد البوت ا ا ات 
الخاتمة ال و نل تمان نان اماو احم كن اواك الاطأواي خط ا ا ل ا ل و و 9 
قائمة المراجع ااا 0000101 ا 0 


قائمة المحتويات 0010101 0 0 


ا سابقة للمؤلف: 


ترجمة العقود المدنية 
ترجمة العقود التجارية 

الأصول الفنية للصياغة القانونية بالعربية والإجليزية 

صياغة العقود بالعربية والإجليزية وأثر ذلك فى كسب الدعاوى 
8 انوع اع8 ووأأن للا اهوع ا ,/لاها أه 5085601615ناآ 


يصدر قريبا للمؤلف: 


' صياغة العقود المدنية بالعربية والإالجليزية. 

' كتابة المذكرات القانونية (المذكرات بإبداء الرأى القانونى-مذكرات التقاضى-مذكرات التحكيم). 
8 دليل لتقييم مشروعات القوانين. 

' إدارة العقود 


